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Disposiciones relativas 
a la Administración Pública en general 


V 


CONSTITUCION POLITICA 


DE LA 


REPÚBLICA CHILENA 


CaríruLo 1.—De la forma de Gobierno 


ARTÍCULO PRIMERO. (2.%) (1). 1888. El Gobierno de Chile es popular 
representativo. 

Art. 2.2 (3.9). La República de Chile es una e indivisible. 

Art. 3. (4.9. La soberanía reside esencialmente en la Nación, que 
delega su ejercicio en las autoridades que establece esta Constitución. 
(Art. 150). 


CarítuLo II —De la religión 


Art. 4. (5.9). La religión de la República de Chile es la católica, apos- 
tólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. (Ley 
de Julio 27 de 1865). 


CapríruLo IIIl.—De los chilenos 


Art. 5.* (6.9). Son chilenos: (C. Civil, art. 56). 

1.2 Los nacidos en el territorio de Chile; 

2.2 Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extran- 
jero, por el solo hecho de avecindarse en Chile. Los hijos de chilenos na- 
cidos en territorio extranjero, hallándose el padre en actual servicio de la 
República, son chilenos aún para los efectos en que las leyes fundamenta- 
les, o cualesquiera otras, requieran nacimiento en el territorio chileno; 

3.2 Los extranjeros que habiendo residido un año en la República, 
declaren ante la Municipalidad del territorio en que residen su deseo de 
avecindarse en Chile y soliciten carta de ciudadanía. (Art. 123); 


(1) La cifra colocada entre paréntesis a la derecha del número de orden de cada 
artículo, indica la numeración primitiva de la Constitución de 1833, la cifra que sigue 
- en algunos artículos indica la del año en que se han dictado las leyes de reforma co- 
rrespondientes, y las que van entre paréntesis al final de los artículos y que no indican 
ley especial, se refieren a otros artículos de la Constitución, 
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4.0 Los que obtengan especial gracia de naturalización por el Con- 
reso. 

á Art. 6.2 (7.9). A la Municipalidad del departamento de la residencia de 
los individuos que no hayan nacido en Chile, corresponde declarar si están 
o nó en el caso de obtener naturalización con arregio al inciso 3.* del ar- 
tículo anterior, En vista de la declaración favorable de la Municipalidad 
respectiva, el Presidente de la República expedirá la correspondiente carta 
de naturaleza. (Ley de Municipalidades, art. 29). 

Art. 7.2 (3.0). 1888. Son ciudadanos activos con derecho de sufragio 
los chilenos que hubieren cumplido veintiún años de edad, que sepan leer 
y escribir y estén inscritos en los registros electorales del departamento. 
(Ley de Eleccciones núm. 2,883, de Febrero 21 de 1914, títulos II y 1D. 

Estos registros serán públicos y durarán por el tiempo que determine 
la ley. 

Las inscripciones serán contínuas y no se suspenderán sinc en el plazo 
que fije la ley de elecciones. ] 

Art. 8.2 (10). Se suspende la calidad de ciudadano activo con derecho 
de sufragio: (Ley citada, arts. 23 y 24). 

1.2 Por ineptitud física o moral que impida obrar libre y reflexiva- 
mente; 

2.2 Por la condición de sirviente doméstico; 

3.2 Por hallarse procesado como reo de delito que merezca pena aflic- 
tiva o infamante. ( 

Art. 9. (11). 1888. Se pierde la ciudadanía: 

1.2 Por condena a pena aflictiva o infamante. (C. Penal, art. 37); 

2.2 Por quiebra fraudulenta. (C. de Comercio, L. XV); 

3.2 Por naturalización en país extranjero; | 

4.2 Por admitir empleos, funciones o pensiones de un Gobierno ex- 
tranjero sin especial permiso del Congreso; 

Los que por una de las causas mencionadas en este artículo hubieren 
perdido la calidad de ciudadanos, podrán impetrar rehabilitación del Senado. 
(Ley de Ministerios, art. 2, núm. 4. C. Penal, art. 42). 


Caríruro 1V.-—Derecho Público de Chile 


Art. 10. (12). 1874. La Constitución asegura a todos los habitantes de 
la República: ] 

1.2 La igualdad ante la ley. En Chile no hay clase. privilegiada. 
(Art. 123); 

2.0 La admisión a todos los empleos y funciones públicas, sin otras 
condiciones que las que impongan las leyes; 

3.2 La igual repartición de los impuestos y contribuciones a propor- 
ción de los haberes, y la igual repartición de las demás cargas públicas, 
Una ley particular determinará el método de reclutas y reemplazos para las 
fuerzas de mar y tierra. (Arts. 28 núms. 1,31 y 139. Art. 140. Ley 1,362, 
de Septiembre 5 de 1900); | 

4. La libertad de permanecer en cualquier punto de la República, 
trasladarse de uno a otro, o salir de su territorio, guardándose los regla- 
mentos de policía, y salvo siempre el perjuicio de tercero; sin que nadie 
pueda ser preso, detenido o desterrado, sino en la forma determinada por 
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las leyes. (Arts. 27 Núm. 6, 13 Núm. 20, 126 a 134 y 152. Ley de Garan- 
tías Individuales de 25 de Setiembre de 1884. C. Penal, €. de Procedi- 
miento Penal y ley de Residencia de 12 de Diciembre de 1918). 

5.2 La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las 
que pertenezcan a particulares o comunidades, y sin que nadie pueda,ser 
privado de la de su dominio, ni de una parte de ella por pequeña que sea, 
o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial; 
salvo el caso en que la utilidad del Estado, calificada por una ley, exija 
el uso o enajenación de alguna; lo que tendrá lugar dándose previamente 
al dueño la indemnización que se ajustare con él, o se avaluare a juicio 
de hombres buenos. (Leyes de Agosto 14. de 1838 y Junio 18 de 1857. C. 
Civil, art. 1,960. C. de P. Civil, Título XVI del L. IV. Ley de Agosto 6 
de 1862, art. 8.*); 

6.2 El derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas. (Art. 150); 

Las reuniones que se tengan en las plazas, calles y otros lugares de 
uso público, serán siempre regidas por las disposiciones de policía. 

El derecho de asociarse sin permiso previo. 

El derecho de presentar peticiones a la autoridad constituída sobre 
cualquier asunto de interés público o privado, no tiene otra limitación 
que la de proceder en su ejercicio en términos respetuosos y convenien- 
tes. (Ley de Setiembre 10 de 1887). 

La libertad de enseñanza. 

71.2 La libertad de publicar sus cpiniones por la imprenta, sin cen- 
sura previa, y el derecho de no poder ser condenado por el abuso de esta 
libertad, sino en virtud de un juicio en que se califique previamente el 
abuso por jurados, y se siga y sentencie la causa con arreglo a la ley. (Ley 
de Setiembre 17 de 1872). 


CarítuLOo V.—Del Congreso Nacional 


Art. 11 (13). El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional 
compuesto de dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 

Art. 12 (14). Los Diputados y Senadores son inviolables por las opi- 
niones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus cargos. 

Art. 13 (15). Ningún Senador o Diputado, desde el día de su elección, 
podrá ser acusado, perseguido o arrestado, salvo en el caso de delito 2m- 
fraganti si la Cámara a que pertenece no autoriza previamente la acusa- 
ción declarando haber lugar a formación de causa. (Arts. 127 y 152. Ley 
de Garantías Individuales, art. 15). 

Art. 14 (16). Ningún Diputado o Senador será ASEO desde el día 
de su elección, sino ante su respectiva Cámara, o ante la Comisión Con- 
servadora, si aquélla estuviere en receso. Si se declara haber lugar a for- 
mación de causa, queda el acusado suspendido de sus funciones legislati- 
vas y sujeto al juez competente. 

Art. 15 (17). En caso de ser arrestado algún Diputado o Senador por 
delito ¿mfraganti, será puesto inmediatamente a disposición de la Cáma- 
ra respectiva o de la Comisión Conservadora, con la información sumaria, 
La Cámara o la Comisión, procederá entonces conforme a lo dispuesto en 
la segunda parte del artículo precedente. (Art. 127). 
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De la Cámara de Diputados 


Art. 16 (18). La Cámara de Diputados se compone de miembros ele- 
gidos por los departamentos en votación directa, y en la forma que deter- 
mine la ley de elecciones. (Ley núm. 2,883, de Febrero 14 de 1914, tí. 
tulo IV). 

Art. 17 (19). 1888. Se elegirá un Diputado por cada treinta mil ha- 
bitantes y por una fracción que no baje de quince mil. (Ley núm. 2,453, 
de Febrero 1.* de 1911). 

Si un Diputado muere o deja de pertenecer a la Cámara por cual. 
quiera causa, dentro de los dos primeros años de su mandato, se procede- 
rá a su reemplazo por nueva elección en la forma y tiempo que la ley pres- 
criba. (Ley núm. 2,883, titulo VI). 

El Diputado que perdiere su representación por desempeñar o acep- 
tar un empleo incompatible, no podrá ser reelegido hasta la próxima re- 
novación de la Cámara. 

Art. 18 (20). La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad 
cada tres años. 

Art. 19 (21). Para ser elegido Diputado se necesita: 

1.0 Estar en posesión de los derechos de ciudadano elector; 

2.2 Una renta de quinientos pesos, a lo menos. 

Art. 20 (22). Los Diputados son reelegibles indefinidamente. 

Art. 21 (23). 1888 y 1892. No pueden ser elegidos Diputados: 

1 Los eclesiásticos regulares, los párrocos y vice-párrocos, (Ley 
2,883, art. 24); 

2. Los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los jue- 
ces de letras y los funcionarios que ejercen el ministerio público; 

3.2 Los Intendentes de provincia y los Gobernadores de plaza o de- 
partamento; e 

4. Las personas que tienen o caucionan contratos con el Estado so- 
bre obras públicas o sobre provisión de cualquier especie de artículos; 

5. Los chilenos a que se refiere el inciso 3. del artículo 5.%, si no 
hubieren estado en posesión de su carta de naturalización a lo menos, 
cinco años antes de ser elegidos. i 

El cargo de Diputado es gratuito e incompatible con el de Municipal, 
y con todo empleo público retribuido, y con. toda función o comisión de 
la misma naturaleza. lil electo debe optar entre el cargo de Diputado y el 
empleo, función o comisión que desempeñe, dentro de quince días, si se 
hallare en el territorio de la República, y dentro de ciento, si estuviere 
ausente. stos plazos se contarán desde la aprobación de su elección. A 
falta de opción declarada dentro del plazo, el electo cesará en su cargo de 
Diputado. (Ley de Junio 21 de 1887, art. 16 y Ley de Enero 26 de 1888, 
art. 15). 

Ningún Diputado, desde el momento de su elección, y hasta sels me- 
ses despues de terminar su cargo, puede ser nombrado para función, co- 
misión o empleos públicos retribuidos. 

Esta disposición no rige en caso de guerra exterior ni se extiende a 
los cargos de Presidente de la República, Ministro del Despacho y Agente 
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Diplomático; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra y los de 
Ministros del Despacho son compatibles con las funciones de Diputados. 

El Diputado, durante el ejercicio de su cargo, no puede celebrar o 
caucionar los contratos indicados en el número 4.9, y cesará en sus fun- 
ciones si sobreviene la inhabilidad designada en el número 1. 


De la Cámara de Senadores 


Art. 22 (24). 1874 y 1888. El Senado se compone de miembros elegi- 
dos en votación directa por provincias correspondiendo a cada una elegir 
un Senador por cada tres Diputados y por una fracción de dos Diputados. 
(Ley 2,453, de Febrero:1.* de 1911). 

Art. 23 (25). Los Senadores permanecerán en el ejercicio de sus fun- 
ciones por seis años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

Art. 24. (26). 1388. Los Senadores se renovarán cada tres años, en la 
forma siguiente: | 

Las provincias que elijan un número par de Senadores harán la re- 
novación por mitad en la elección de cada trieno; 

Las que elijan un número impar, la harán en el primer trienio, de- 
jando para el trienio siguiente la del Senador impar que no se renovó en 
el anterior; 

Las que elijan un solo Senador, lo renovarán cada seis años. (Ley 
2,883, título IV). 

Art. 25 (27). 1888. Si un Senador muere o deja de pertenecer a la 
Cámara por cualquiera causa antes del último año de su mandato, se pro- 
cederá a su reemplazo por nueva elección, por el tiempo que le falte, en 
la forma y plazo que la ley prescribe. (Ley 2,883, título Vi). 

El senador que perdiere su representación por desempeñar o aceptar 
un empleo incompatible, no podrá ser reelegido antes del próximo trienio. 

Art. 26 (32). 1892. Para ser Senador se necesita: 

1.2 Ciudadanía en ejercicio. 

2.2 Treinta y seis años cumplidos, 

3. No haber sido condenado jamás por delito. 

4.2 Una renta de dos mil pesos a lo menos. 

Lo dispuesto en el artículo 21 respecto de los Diputados, comprende 
también a los Senadores. : 


Atribuciones del Congreso, y especiales de cada Cámara 


Art. 27 (36). 1874. Son atribuciones exclusivas del Congreso: (1) 

1,2 Aprobar o reprobar anualmente la cuenta de la inversión de los 
fondos destinados para los gastos de la administración pública que debe 
presentar el Gobierno. (Ley de Septiembre 16 de 1884 y Ley 2,672, Agos- 
to 16 de 1912); 

¡ 2,2 Aprobar o reprobar la declaración de guerra, a propuesta del Pre- 
sidente de lá República. (Art. 73, núm. 18); 
3,2 Declarar, cuando el Presidente de la República hace dimisión de 


(1) Véanse otras funciones del Congreso en los artículos 5 núm. 4, 9 núm. 4, 67, 73 
números 1%, 18 y 19 y 92. 
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su cargo, sl los motivos en que la funda, le imposibilitan, o nó, para su 
ejercicio, y en su consecuencia admitirla o desecharla. (Art. 60%, 

4.2 Declarar, cuando en los casos de los artículos 65 y 69 hubiere lu- 
gar a duda, si el impedimento que priva al Presidente del ejercicio de sus 
funciones es de tal naturaleza que debá procederse a nueva elección. (Ley 
E título V); 

5.2 Hacer el escrutinio, y rectificar la elección del Presidente de la 
República conforme a los artículos 99, DA, DO DL 62, 63 y 64. (Ley 2,883, 
título V); 

6.2 Dictar leyes excepcionales y de duración transitoria que no podrá 
exceder de un año, para restringir la libertad personal y la libertad de 
imprenta, y para suspender o restringir el ejercicio de la libertad de reu- 
nión, cuando lo reclamare la necesidad imperiosa de la defensa del Esta- 
do, de la conservación del régimen constitucional o de la paz interior. 
(Art. 73, núm. 20). 

Si dichas leyes señalaren penas, su aplicación se hará siempre por los 
tribunales establecidos. 

Fuera de los casos prescritos en este inciso, ninguna ley podrá dic- 
tarse para suspender o restringir las libertades o derechos que asegura el 
artículo 10. 

Art. 23 (37). Sólo en virtud de una ley se puede: (1) 

12 Pete contribuciones de cualesquiera clase o naturaleza, supri- 
mir las existentes, y determinar en caso necesario su repartimiento entre 
las provincias o departamentos. (Art. 10, núm. 3 y artículos 31 y 139). 

2.2 Fija anualmente los gastos de la administración pública. (Art, 
13, números 12, 80, 96, 4 y 146. Ley de Septiembre 16 de 1884. Ley 
núm. 2,672). 

3.2 Fijar igualmente en cada año las fuerzas de mar y tierra que han 
de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra. | 

Las contribuciones se decretan por el tiempo de dieciocho meses, y 
las fuerzas de mar y tierra se fijan sólo por igual-término. (Ley de Sep- 
tiembre 16 de 1884. Art. 1.9) 

4.2 Contraer deudas, reconocer las contraídas hasta el día, y designar 
fondos para cubrirlas; 

5.2 Crear nuevas provincias o departamentos; arreglar sus límites; 
habilitar puertos mayores, y establecer aduanas. (Ordenanza de Aduanas 
de 1872); 

6.2 Fijar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas; y 
arreglar el sistema de pesos y medidas (Ley de Enero 29 de 1848. Ley de 
Municipalidades. Art. 25); 

1.2 Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de 
la República, determinando el tiempo de su permanencia en él. 

8.2 Permitir que residan cuerpos del Ejército permanente en el lugar 
de las sesiones del Congreso, y diez leguas a su circunferencia; 

9.2 Permitir la salida de tropas nacionales fuera del territorio de la 
República, señalando el tiempo de su regreso. (Ley de Septiembre 16 de- 
1884, art. 13); 


(1) Véanse otras resoluciones que son materia de ley en el Art. 73, números 14 y 
19 y Art. 100. 
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10. Crear o suprimir empleos públicos; determinar o modificar sus 
atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones; dar pensiones y decre- 
tar honores públicos a los grandes servicios. (Ley de Septiembre 10 de 
1887); ) 

11. Conceder indultos generales o amnistías. (Art. 31 y 713, núm. 15. 
C. Penal, art. 93). 

12. Señalar el lugar en que debe residir la representación nacional 
y tener sus sesiones el Congreso. 

Art. 29 (38). Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 

].2 Calificar las elecciones de sus miembros, conocer sobre los recla- 
mo de nulidad que ocurran acerca de ellas, y admitir su dimisión, si los 
motivos en que la fundaren, fueren de tal naturaleza que los imposibilita- 
ren física o moralmente para el ejercicio de sus funciones. Para calificar 
los motivos deben concurrir las tres cuartas partes de los Diputados pre- 
sentes. (Ley 2,883, título 1X); | 

2.2 Acusar ante el Senado, cuando hallare-por conveniente hacer efec- 
tiva la responsabilidad de los siguientes funcionarios: (Art. 47). 

A los Ministros del Despacho, v a los Consejeros de Estado en la for- 
ma, y por los crímenes señalados en los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 
98. (Art. 89). 

A los generales de un Ejército o Armada por haber comprometido 
gravemente la seguridad y el honor de la Nación; y en la misma forma 
que a los Ministros del Despacho y Consejeros de Estado. 

A los miembros de la Comisión Conservadora por grave omisión en 
el cumplimiento del deber que le impone la parte 2.2 del artículo 49. 

A los Intendentes de las provincias por los crímenes de traición, se- 
dición, infracción de la Constitución, malversación de los fondos públicos 
y concusión. 

A los magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable 
abandono de sus deberes. 

En los tres últimos casos la Cámara de Diputados declara primera- 
mente si ha lugar o no, a admitir la proposición de acusación, y después, 
con intervalo de seis días, si ha lugar a la acusación, oyendo previamente 
el informe de una comisión de cinco individuos de su seno elegida a la 
suerte. Si resultare la afirmativa nombrará dos Diputados que la formali- 
cen y prosigan ante el Senado. 

Art. 30 (39). Son atribuciones de la Cámara de Senadores: (1) 

1.2 Calificar las elecciones de sus miembros; conocer en los reclamos 
de nulidad que se interpusieren acerca de ellas, y admitir su dimisión si 
los motivos en que la fundaren, fueren de tal naturaleza que los imposibi- 
litaren física o moralmente para el desempeño de estos cargos. No podrán 
calificarse los motivos sin que concurran las tres cuartas partes de los Se- 
nadores presentes. (Ley 2,883, título IX); 

2.2 Juzgar a los funcionarios que acusare la Cámara de Diputados 
con arreglo a lo prevenido en los artículos 29 y 89. (Art. 47). 


(1) Las Leyes de Organización de la Caja de Crédito Hipotecario (1855) y de Reor- 
ganización de los Ferrocarriles del Estado (1914) dan a cada una de las Cámaras la fa- 
cultad de elegir cierto número de los miembros de los Consejos respectivos y la Ley 
de Policía Sanitaria (1886) requiere el acuerdo del Senado para que el Presidente de la 
República pueda aplicar algunas de las atribuciones que le acuerda esa ley, 
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3.2 Aprobar las personas que el Presidente de la República pubs: 
tare pes los Arzobispados y Obispados. (Art. 73, núm. 8); 
' Prestar o negar su consentimiento a los actos del Gobierno en los 

casos en que la Constitución lo requiere. (Art. 73, núme. 6, 8, 9, 10 y 17). 


De la formación de las leyes 


Art. 31 (40). 1882. Las leyes pueden tener principio en el Senado o 
en la Cámara de Diputados a proposición de uno de sus miembros, o por 
mensaje que dirija el Presidente de la República. Las leyes sobre contri- 
buciones, de cualquier naturaleza que sean, y sobre reclutamiento, sólo 
pueden tener principio en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre am- 
nistía, sólo pueden tener principio en el Senado. (Art. 156). 

Art. 32 (41). Aprobado un proyecto de ley en la Cámara de su origen, 
pasará inmediatamente a la otra Cámara para su discusión y aprobación 
en el período de aquella sesión (Art. 156). 

Art. 33 (42). El proyecto de ley que fuere desechado en la Cámara de 
su origen, no podrá proponerse en ella hasta la sesión del año siguiente. 

Art. 34 (43). Aprobado un proyecto de ley por ambas Cámaras, será 
remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dis- 
pondrá su promulgación como ley. (Arts. 96, núm. 2 y 157; inc. 1. Código. 
Civil). 

a 35 (44). Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto 
de ley, lo devolverá a la Cámara de su origen, haciendo las observaciones 
convenientes dentro del término de quince días. 


Art. 36 (45). 1893. Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones -. 


hechas por el Presidente de la República, el proyecto tendrá fuerza de ley 
y se devolverá al Presidente para su promulgación. 

Si las dos Cámaras no aceptaren las observaciones del Presidente. de 
la República e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en 
el proyecto aprobado por ellas, tendrá éste fuerza de ley y se devolverá al 
Presidente para su promulgación. (Ley de Julio 4 de 1878). 
| No podrán votarse las observaciones en ninguna de las dos Cámaras 
sin la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se compo 

ne (1). (Ley núm. 2,453, de Febrero 1.” de 1911). 

Art. 40 (49) Si el Presidente de la República no devolviera el pro- 
yecto de ley dentro de quince días contados desde la fecha de su remisión, 
se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. Si las Cámaras 
cerrasen sus sesiones antes de cumplirse los quince días en que ha de ve- 
rificarse la devolución, el Presidente de la República la hará dentro de los 
seis primeros días de la sesión ordinaria del año siguiente. (Arts. 96, nú- 
mero 2 y 156). 

Art. 41 (50) El proyecto ño ley que aprobado por una a fuere 
desechado en su totalidad por la otra, volverá a la de su origen. donde se 
tomará nuevamente en consideración, y si fuere en ella aprobado por una 
mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes, pasará por 


j (1) La reforma constitucional de 26 de Junio de 1893 modificó el presente artículo 
y suprimió los artículos 37 (46), 33 (47) y 39 (48) relativos al veto del Presidente de la 
República. : z eS : 
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segunda vez a la Cámara que lo desechó, y no se entenderá que ésta lo re- 
prueba, si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes. (Art. 156, ley de Juliv 4 de 1878). 

Art. 42 (51) El proyecto de ley que fuere adicionado o córregido por 
la Cámara revisora, volverá a la de su origen; y si en ésta fueren aproba- 
das las adiciones o correcciones por la mayoría absoluta de sus miembros 
presentes, pasará al Presidente de la República. (Arts. 96, núms 2 y 156). 

Pero si las adiciones o correcciones fuesen reprobadas, volverá el pro- 
yecto segunda vez a la Cámara revisora; donde, si fueren nuevamente apro- 
badas las adiciones o correcciones por una mayoría de las dos terceras par- 
tes de sus iniembros presentes, volverá el proyecto a la otra Cámara, y no 
se entenderá que ésta reprueba las adiciones o correcciones, si no concurre 


para ello el voto de las dos terceras parte de los miembros presentes. (Ley 
de Julio 4 de 1878). 


De las sesiones del Congreso 


Art. 43 (52) El Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el día 1: de 
Junio de cada año, y las cerrará el 1. de Septiembre. 

Art. 44 (533) Convocado extraordinariamente el Congreso, se ocupará 
en los negocios que hubieren motivado la convocatoria con exclusión de 
todo otro. (Art. 159). 

Art. 45 (54). 1873 La Cámara de Senadores no podrá entrar en sesión 
ni continuar en ella sin la concurrencia de la tercera parte de sus miem- 
bros, ni la Cámara de Diputados sin la de la cuarta parte de los suyos. (Ley 
de Julio 4 de 1878). 

Art. 46 (55) Si el día señalado por la Constitución para abrir las sesio- 
nes ordinarias se hallase el Congreso en sesiones extraordinarias, cesarán 
éstas, y continuará tratando en sesiones ordinarias de los negocios para 
que había sido convocado. 

Art, 47 (56) El Senado y la Cámara de Diputados abrirán y cerrarán 
sus sesiones ordinarias y extraordinarias a un mismo tiempo. El Senado, 
sin embargo, puede reunirse sin la presencia de la Cámara de Diputados 
para el ejercicio de las funciones judiciales que dispone la parte 2.2? del 
artículo 30. | 

La Cámara de Diputados continuará sus sesiones sin presencia del Se- 
nado, si concluído el período ordinario hubieren quedado pendientes algu- 
nas acusaciones contra los funcionarios que designa la parte 2.2? del ar- 
tículo 29, con el exclusivo objeto de declarar si ha lugar, o no, a la acusación. 


De la Comisión Conservadora 


Art. 48 (57). 1874 Antes de cerrar el Congreso sus sesiones ordinarias, 
elegirá todos los años cada Cámara siete de sus miembros que compongan 
la Comisión Conservadora, la cual formará un solo cuerpo y cuyas funcio- 
nes expiran de hecho el día 31 de Mayo siguiente. (Ley de 4 de Septiem- 
bre de 1884). | 

Art. 49 (58). 1874 y 1891 La Comisión Conservadora, en representa- 
ción del Congreso, ejerce la supervijilancia que a éste perteneee sobre to- 
dos los ramos de la adreinistración pública. 
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Le corresponde, en consecuencia: 

1.2 Velar por la observancia de la Constitución y de las leyes, y pres- 
tar protección a las garantías individuales; 

2.0 Dirigir al Presidente de la República las representaciones condu- 

centes a los objetos indicados, y relterarlas por segunda vez, si no hubieren 
bastado las primeras. 

Cuando las representaciones tuvieren por fundamento abusos o aten- 
tados cometidos por autoridades que dependen del Presidente de la Repú: 
blica, y éste no tomare las medidas que estén en sus facultades para poner 
término al abuso y para el castigo del funcionario culpable, se entenderá 
que el Presidente de la República y el Ministro del ramo respectivo aceptan 
la responsabilidad de los actos de la autoridad subalterna, como si se hu- 
biesen ejecutado por su orden o con su consentimiento; 

3.2 Prestar o rehusar su consentimiento a los actos del Presidente de 
la República a que, según lo prevenido en esta Constitución, debe proce- 
der de acuerdo con la Comisión Conservadora. (Art. 73, núme. 6, 9,10 
Nod), | 

4. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo estima- 
re conveniente, o cuando la mayoría de ambas Cámaras lo pidiere por es- 
crito. (Art. 73, núm. 5). 

5.2 Dar cuenta al Congreso en su primera reunión, de las medidas 
que hubiere tomado en desempeño de eu cargo. 

La Comisión es responsable al Congreso de su omisión en el cumpli- 
miento de los deberes que los incisos precedentes le imponen (1). (Art. 
29, núm. 2). cal 


CarítuLo VI.—Del Presidente de la República 


Art. 50 (59) Un ciudadano con el título de Presidente de la República 
de Chile administra el Estado, y es el Jefe supremo de la Nación. 

Art 51 (60) Para ser Presidente de la República se requiere: 

1.2 Haber nacido en el territorio de Chile; 

2.2 Tener las calidades necesarias para ser miembro de la Cámara de 
Diputados. (Arts. 19 y 21); 

) 3.2 Treinta años de edad a lo menos. 

Art. 52 (61) 1871 El Presidente de la República durará en el ejerci- 
cio de sus funciones por el término de cinco años; y no podrá ser reelegido | 
para el período siguiente. (Art. 68). 

Art. 53 (62). 1871. Para poder ser elegido segunda o más veces, de- 
berá siempre mediar entre cada elección el espacio de un período. 

Art. 54 (63). El Presidente de la República será elegido por electores 
que los pueblos nombrarán en votación directa. Su número será triple del 
total de Diputados que corresponda a cada departamento. (Ley 2,883, Fe: 
brero 21 de 1914. Título IV. Ley 2,453, Febrero 1.* de 1911). 

Art. 55. (64). El nombramiento de electores se hará por departamen- 
tos el día 25 de Junio del año en que expire la presidencia. Las calidades 


(1) Véanse otras funciones de la Comision Conservadora en los arts. 14, 15 y 92 y 
en la ley de Policía Sanitaria. Diciembre 30 de 1886. Art. 10, 
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de los electores son las mismas que se requieren para ser Diputado. (Ar- 
tículos 19 y 21. Ley 1,752, Agosto 31 de 1905). 

Art. 56 (65). Los electores reunidos el día 25 de Julio del año en que. 
expire la presidencia, procederán a la elección de Presidente, conforme a 
la ley general de elecciones. 

Art. 57 (66). Las mesas electorales formarán dos listas de todos los 
individuos que resultaren elegidos, y después de firmadas por todos los 
electores, las remitirán cerradas y selladas; una al cabildo de la capital de 
la provincia, en cuyo archivo quedará depositada y cerrada, y la otra al 
Senado, que la mantendrá del mismo modo hasta el día 30 de Agosto. 

Art. 98 (67). Llegado este día, se abrirán y leerán dichas listas en se- 
sión pública de las dos Cámaras reunidas en la sala del Senado, haciendo 
de presidente el que lo sea de este cuerpo, y se procederá al escrutinio, y 
en caso necesario a rectificar la elección. (Ley de Agosto 23 de 1851). 

Art. 59 (68). El que hubiere reunido mayoría absoluta de votos será 
proclamado Presidente de la República. 

Art. 60 (69). En el caso de que por dividirse la votación no hubiere 
mayoría absoluta, elegirá el Congreso entre las dos personas que hubieren 
obtenido mayor número de sufragios. 

Art. 61 (10). Si la primera mayoría que resultare hubiere cabido a 
más de dos personas, elegirá el Congreso entre todas éstas. 

Art. 62 (11). Si la primera mayoría de votos hubiere cabido a una 
- solo persona, y la segunda a dos o más. elegirá el Congreso entre todas las 
personas que hayan obtenido la primera y segunda mayorías. 

Art. 63 (72). Esta elección se hará a pluralidad absoluta de SUR iÓS 
-y por votación secreta. Si verificada la primera votación no resultare ma- 
yoría absoluta, se hará segunda vez, contrayéndose la votación a las dos 
personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufra- 
- glos. En caso de empate; se repetira la votación, y si resultare nuevo em:- 
pate, decidirá el presidente del Senado. 

Art. 64 (13). 1888. No podrá hacerse el escrutinio, ni la rectificación 
de estas elecciones, sin que esté presente la mayoría absoluta del total de 
miembros de cada una de las Cámaras. 

Art. 65 (14). Cuando el Presidente de la República mandare perso- 
nalmente la fuerza armada o cuando por enfermedad, ausencia del terri- 
torio de la República u otro grave motivo no pudiere ejercitar su cargo, 
le subrogará el Ministro del despacho del Interior, con el título de v2ce- 
Presidente de la República. Si el impedimento del Presidente fuese tempo- 
ral, continuará subrogándole el Ministro hasta que el Presidente se halle 
en estado de desempeñar sus funciones. En los casos de muerte, declara- 
ción de haber lugar a su renuncia, u otra clase de imposibilidad absoluta, 
o que no pudiere cesar antes de cumplirse el tiempo que falta a los cinco 
años de su duración constitucional, el Ministro vice-Presidente, en los pri- 
meros diez días de su gobierno expedirá las órdenes convenientes para 
que se proceda a nueva elección de Presidente en la forma prevenida por 
la Constitución. (Art. 27, núm. 4 y Ley 2,883, título VI. 

Art. 66 (15). A falta del Ministro del despacho del Interior subroga- 
rá al Presidente el Ministro del despacho más antiguo, y a falta de los Mi- 


[2] 
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nistros del despacho, el Consejero de Estado más antiguo que no uds A 


eclesiástico. (Art. 93, inc. 10). 


Art. 67 (76). El Presidente de la República no puede salir del rta a 


rio del Estado durante el tiempo de su gobierno, o un año después de ha- 
ber concluído, sin acuerdo del Congreso. (Art. 74). 


Art. 68 (77). El Presidente de la República cesará el mismo día en 


que se completen los cinco años que debe durar en el ejercicio de sus fun- 
ciomes, y le sucederá el uc valonie electo. (Art. 52). 
Art. 69 (18). Si éste se hallare impedido para tomar posesión de la 


presidencia; le subregará mientras tanto el Consejero de Estado más anti- 


guo; pero si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere 
durar indefinidamente, o por más tiempo del señalado al ejercicio de la 
presidencia, se hará nueva elección en la forma constitucional, subrogán- 
dole mientras tanto el mismo Consejero de Estado más antiguo que ho 
sea eclesiástico. (Art. 27, núm. 47, 93, Inc. 10). 


Art. 10 (79). Cuando en los casos de los artículos 65 y 69 hubiere de 


procederse a la elección de Presidente de la Repúbiica fuera de la época 
constitucional; dada la orden para que se elijan los electores en un mismo 
día, se guardará entre la elección de éstos, la del Presidente y el escruti- 
nio, o rectificación que deben verificar las Cámaras, el mismo intervalo de 


días y las mismas formas que disponen los artículos 56 y siguientes basta 


el 64 A (Ley 2,883, título VI). 


Art, 111803. El Presidente electo, al tomar posesión del cargo, pres- 


tará en manos del Presidente del Senado, reunidas ámbas Cámaras en la 
sala del Senado, el juramento siguiente: 
Yo N. N. juro por Dios nuestro Señor y estos santos Evangelios que 


desempeñaré fielmente el cargo de Presidente de la República; que observaré 


y protegeré la Religión Católica, Apostólica y Romana; que conservaré la 
integridad e independencia de la República, y que guar daré y haré guardar 


la Constitución y las leyes. Asi Dios me ayude, y sea en ma defensa, Y SUNO, 


me lo demande. (Art. 154). 

Art. 12. (81). Al E de la República está confiada la adminis- 
tración y gobierno del Estado; y su autoridad se extiende a todo cuanto 
tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, y la se- 
guridad esterior de la República, guardando y haciendo guardar la Cons: 
titución y las leyes. 

SArb> 10 (82). 1574 y 1891. Son atribuciones especiales del Presiden- 
te (1). . 
].2 Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Cobustitu- 


ción; sancionarlas y promulgarlas. (Art. 31 a 42, Cód. Civil, Título Preli- 


minar); 


2.2 Expedir los decretos, to e instrucciones que crea conve- 


nientes para la ejecución de las leyes. (Art. 77, Ley de Ministerios, art. 9); 

3.2 Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados 
del orden judicial, pudiendo, al efecto, requerir al ministerio público para 
que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, sl 
hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación. (Ley de Or- 


— 


blica. 


(1) Veáse en el Art. 6, otra atribución constitucional del Presidente de la Repú- 
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ganización y Atribuciones de los Tribunales, Octubre 15 de 1875. Ley de 
Régimen Interior, art. 21, núm. 8); 

4,2 Prorrogar las Os ordinarias del Congreso hasta cincuenta 
días. (Ley de Ministerios, art. 2, núm. 3); 

5.2 Convocarlo a sesiones extraordinarias, con acuerdo del Consejo de 
Estado. (Art. 159); 

6.2 Nombrar y remover a su voluntad a los Ministros del Despacho y 
oficiales de sus secretarías, a los Consejeros de Estado de su elección, a los 
Ministros Diplomáticos, a los Cónsules y demas sl exteriores, Inten- 
dentes de provincia y a los Gobernadores de plaz 

El nombramiento de los Ministros irlemiiticss deberá someterse a la 

aprobación del Senado, o, en su receso, al de la Comisión Conservadora. 
(Art. 30, núms. 4 y 49, núm. 3); 
1.2 Nombrar los magistrados de los tribunales superiores de justicia, 
y los jueces letrados de primera instancia a propuesta del Consejo de lis- 
tado, conforme a la parte 2.2 del artículo 95. (Art. 95, núm. 3. Ley de Tri- 
bunales, arts. 122 y 123, modificados por ley de Enero 18 de 1894); 

8,2 Presentar para los Arzobispados, Obispados, dignidades y preben- 
das de las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Consejo de Estado. 
La persona en quien recayere la elección del Presidente para Arzobispo u 
Obispo, debe, ademas, obteher la aprobación del Senado. (Art. 95, núm. 3; 
Art. 30; núm. 3); 

9.2 Proveer los demás empleos civiles y militares, procediendo con 
acuerdo del Senado, y en el receso de éste, con el de la Comisión Conser- 
-vadora, para conferir los empleos o grados de coroneles, capitanes de navío, 
y demas oficiales superiores del Ejército y Armada. En el campo de bata: 
lla podrá conferir estos empleos militares superiores por sí solo. (Art. 30, 
núms. 4 y 49, núm. 3); 

10. Destituir a los empleados por ineptitud, u otro motivo que haga 
inútil o perjudicial su servicio; pero con acuerdo del Senado, y en su rece- 
so con el de la Comisión Conservadora, si son jefes de oficinas o empleados 
superiores; y con informe del respectivo jefe, si son empleados subalter- 
nos. (Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, arts. 40 y 42. Ley 2,451, art. 3. 
Decreto de Septiembre 7 de 1872); 

11. Conceder jubilaciones, retiros, licencias y goce de montepío con 
arreglo a las leyes (1); 

12: Cuidar de la recaudación de las rentas públicas, y decretar su in- 
versión con arreglo a la ley (2). (Art. 146); 

13. Ejercer las atribuciones del patronato respecto de las iglesias, 
beneficios y personas eclesiásticas, con arreglo a leyes; 

14. Conceder el pase, o retener los decretos conciliares, bulas pontifi- 
clas, breves y rescriptos con acuerdo del Consejo de Estado; pero si contu- 


(1) Leyes de Jubilación, Agosto 20 de 1857, Septiembre 3 de 1863, y Diciembre 
28 de 1898; Reglamento, Junio 6 de 1818; Leyes de retiro y montepíos militares y de 
- policía 1840, Febrero 12 de 1906; 2,046, Septiembre 9 de 1907; 2,405, Septiembre 9 de 
1910 y 2,562, Septiembre 13 de 1911; Ley de licencias, Junio 24 de 1898; Reglamento, 
Octubre 27 de. 1908. 

(2) Leyes Orgánicas de los servicios de aplicación de los presupuestos, Septiem- 
bre 16 de 1884, de Tesorerías y Contabilidad, Enero 20 de 1883, y de juzgamiento de 
las cuentas, Enero 20 de 1888, de servicios aduaneros, Diciembre 21 de 1872. 
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viesen disposiciones generales sólo podrá concederse el pase o retenersé 
por medio de una ley. (Art. 95, núm. 4); qe 

15. Conceder indultos particulares con acuerdo del Consejo de Esta- 
do. Los Ministros, Consejeros de Estado, miembros de la Comisión Con- 
servadora, Generales en jefe e Intendentes de provincia, acusados por la 
Cámara de Diputados, y juzgados por el Senado, no pueden ser indultados 
sino por el Congreso. (C. Penal, art. 93, art. 28, núm. 11); | 

16. Disponer de la fuerza de mar y tierra, organizarla y distribuírla, 
según lo hallare por conveniente. (Art. 148); 

17. Mandar personalmente las fuerzas de mar y tierra, con acuerde 
del Senado, y en su receso con el de la Comisión Conservadora. En este 
caso, el Presidente de la República podrá residir en cualquiera Adi del 
territorio ocupado por las armas chilenas; 

18. Declarar la guerra con previa aprobación del Congreso, y conce- 
der patentes de corso y letras de represalia. (Art. 27, núm. 2; Ley de Mi- 
nisterios, art. 3.2, núm. 3 y art. 9.9); | 

19. Mantener las relaciones políticas con las potencias extranjeras, 
recibir sus Ministros, admitir sus cónsules, conducir las negociaciones, hacer 
las estipulaciones preliminares, concluir y firmar todos los tratados de paz, 
de alianza, de tregua, de neutralidad, de comercio, concordatos y otras con- 
venciones. Los tratados, antes de su ratificación, se presentarán a la apro- 
bación del Congreso. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos 
serán secretas, si así lo exige el Presidente de la República; i 

20. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la República en 
caso de ataque exterior, con acuerdo del Consejo de Estado, y por un de- 
terminado tiempo. (Arts. 27, núm. 6; 95 núm. 7 y 152); 

En caso de conmoción interior, la declaración de hallarse uno o varios 
puntos en estado de sitio, corresponde al Congreso; pero si éste no se ha- 
llare reunido, puede el Presidente hacerla con acuerdo del Consejo de Lsta- 
do, por un determinado tiempo. Si a la reunión del Congreso no hubiere 


expirado el término señalado, la declaración que ha hecho el Presidente de 


la República se tendrá por una proposición de ley. (Arts. 31 a 42); 

21. Todos los objetos de policía y todos los establecimientos públicos 
están bajo la suprema inspección del Presidente de la República conforme , 
a las particulares ordenanzas que los rijan. 

Art. 714 (83). El Presidente de la República puede ser acusado sólo en 
el año inmediato después de concluido el término de- su presidencia por 
todos los actos de su administración, en que haya comprometido grave- 
mente el honor o la seguridad del Estado, o infringido abiertamente la 
Constitución. Las fórmulas para la acusación del Presidente de la Repú- 
blica serán las de los artículos 84 hasta el 91 inclusive. (Art. 67). 


De los Ministros del Despacho 


Art. 75 (84). El número de los Ministros y sus respectivos Departa: | 


mentos serán determinados por la ley. (Leyes de Junio 21 de 1887, pa E 
da ] 


viembre 22 de 1888 y núms. 1,296, 2,500 y 2,613). 
Art. 76 (85). Para ser Ministro se requiere: 
1.2 Haber nacido en el territorio de la República; 
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2." Tener las calidades que se exigen para ser miembro de la Cáma- 
ra de Diputados. (Arts. 19 y 21). 

Art. 17 (86). Todus las órdenes del Presidente de la República debe- 
rán firmarse por el Ministro del Departamento respectivo; y no podrán ser 
obedecidas sin este esencial requisito. (Art. 73, núm. 2. Ley de Junio 21 
de 1887 y núm. 2,206). | 

Art. 78 (87). Cada Ministro es responsable personalmente de los actos 
que firmare, e ¿n soludum de lo que suscribiere o acordare con los otros 
Ministros. (Arts. 83 a 92). 

Art. 79 (38). Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los 
Ministros del Despacho darle cuenta del estado de la Nación, en lo rela- 
tivo a los negocios del Departamento de cada uno. 

Art. 80 (89). Deberán igualmente presentarle el presupuesto anual de 
los gastos que deban hacerse en sus respectivos Departamentos, y dar 
cuenta de la inversión de las sumas decretadas para llenar los gastos del 
año anterior. (Art. 27, núm. 1. Ley de Ministerios, art. 5, núm. 10). 

Art. 831 (90). No son incompatibles las funciones de Ministros del des- 
pacho con las de Senador o Diputado. 

Art. 82 (91). Los Ministros, aun cuando no sean miembros del Sena- 
nado o de la Cámara de Diputados, pueden concurrir a sus sesiones y 
tomar parte en sus debates; pero no votar en ellas. 

Art. 83 (92). 1874. Los Ministros del despacho pueden ser acusados 
por la Cámara de Diputados por los delitos de traición, concusión, mal- 
- versación de los fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, 
por atropellamiento de las leyes, por haber dejado éstas sin ejecución y 
por haber ccmprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación. 

Art. 84 (93). 1874. Presentada la proposición “de acusación, se seña- 
lará uno de los ocho días siguientes para que el Ministro contra quien se 
dirige dé explicaciones sobre los hechos que se le imputan y para A] 
sobre si la proposición de acusación se admite o nó a examen. 

Art. 85 (94). 1874. Admitida a examen la proposición de acusación, 
se nombrará a la suerte, entre los Diputados presentes, una comisión de 
nueve individuos, para que dentro de los cinco días siguientes, dictamine 
sobre si hay o 1ó merito bastante para acusar. 

Art. 86 (95). 1374. Presentado el informe de la Comisión, la Cámara 
procederá a discutirlo oyendo a los miembros de la Comisión, al autor o 
autores de la proposición de acusación y al Ministro o Ministros y demas 
Diputados que quisieran tomar parte en la discusión. 

Art. 87 (96). 1874. Terminada la discusión, si la Cámara resolviese 
admitir la proposición de acusación, nombrará tres individuos de su seno 
para que en su representación la formalicen y prosigan ante el Senado. 

Art. 88 (97). 1874. Desde el momento en que la Cámara acuerde en- 
tablar la acusación ante el Senado, o declarar que ha lugar a formación de 
causa, quedará suspendido de sus funciones el Ministro acusado. 

La suspensión cesará si el Senado no hubiere pronunciado su fallo 
dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Cámara de Dipu- 
tados hubiere acordado entablar la acusación. 

Art. 89 (98). 1874. El Senado juzgará-al Ministro procediendo como 
jurado y se limitará a declarar si es o no culpable del delito o abuso de 
poder que se le imputa. 
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La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada. por los dos 


tercios del número de Senadores presentes a la sesión. Por la declaración A 


de culpabilidad, queda el Ministro destituido de su cargo. 

El Ministro declarado culpable por el Senado, será juzgado con arre- 
glo a las leyes por el tribunal ordinario competente, tanto para la aplica= 
ción de la pena señalada al delito cometido, cuanto para hacer efectiva la 
responsabilidad civil, por los daños y perjuicios causados al Estado o a 
particulares. 

Lo dispuesto en los artículos 86, 87, 88 y en el presente, se observa: 


rá tambien respecto de las demás acusaciones que la Cámara de Diputa- 


dos entablare en conformidad a lo dispuesto en el inciso 2.%, artículo 29 
de esta Constitución. 

Art. 90 (99). Los Ministros pueden ser acusados por cualquier imdi- 
viduo particular, por razón de los perjuicios que éste pueda haber sufrido 
injustamente por algún acto del Ministerio, la queja debe dirigirse al Sena- 
do, y éste deside si ha lugar, o no, a su admisión. : 

' Art. 91 (100). Si el Senado declara haber lugar a ella, el reclamante 
demandará al Ministro ante el tribunal de justicia competente. 

Art. 92 (101): 1874. La Cámara de Diputados puede acusar a un Mi- 
nistro miéntras funcione, y en los seis meses siguientes a su separación - 
del cargo. Durante estos seis meses, 10 podrá ausentarse de la República 
sin permiso del Congreso, o, en receso de éste, de la Comisión Conser- 
vadora. | 


Del Consejo de Estado 


Art. 93 (102). 1874. Habrá un Cobsejo de Estado compuesto de la 
manera siguiente: (1). j 

De tres Consejeros elegidos por el Senado y tres por la Cámara de 
Diputados en la primera sesión ordinaria de cada renovación del Congre- 
so, pudiendo ser reelegidos los mismos Consejeros cesantes. ln caso de 
muerte o impedimento de alguno de ellos, procederá la Cámara respectiva 
a nombrar el que deba subrogarle hasta la próxima renovación; | 
De un miembro de las Cortes superiores de Justicia, residente en 
Santiago; hp 

De un eclesiástico constituído en dignidad; 

De un general de Ejército o Armada: 

De un jete de alguna oficina de hacienda; (Ley del Tribunal de Cuen- 
tas art. 47). 

De un individuo que haya desempeñado Jos cargos de Ministro de 
Estado, Agente Diplomático, Intendente, Gobernador o Municipal. 

Estos cinco últimos Consejeros serán nombrados por el iS de 
la República, 

El Consejo será presidido por el Presidente de la República, y Sl 
reemplazar a éste, nombrará de su seno un Vice- Eresidente que se elegirá 
todos los años, pudiendo ser reelegido. 

El Vice Presidente del Consejo se a como Cone más- 
antiguo para los efectos de los artículos 66 y 69 de esta Constitución. 


(1) Por ley 1,891 se dispone que el Fiscal de la Corte Suprema l lo sea tambien del 
pd de Estado. ; 
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Los Ministros del Despacho tendrán sólo voz en el Consejo, y si algún 
Consejero fuere nombrado Ministro, dejará vacante aquel puesto. 

Art. 94 (108). Para ser Consejero de Estado se requieren las mismas 
calidades que para ser Senador, (Art. 26. Ley núm. 2,456, Febrero 1. de 
1911). | 
Art. 95 (104). 1874. Son atribuciones del Consejo de Estado: (1) 

1.2 Dar su dictamen al Presidente de la República en todos los casos 
que lo consultare; 

2.2 Presentar al Presidente de la República en las ES de jueces 
letrados de primera instancia y miembros de los Tribunales Superiores de 
Justicia, los individuos que juzgue más idóneos, previas las propuestas del 
Tribunal Superior que designe la ley y en la forma que ella ordene. (Ar- 
tículo 13, núm. 7. Ley de organización de los Tribunales. Título VI. Le- 
yes, Enero 18 de 1891 y Enero 10 de 1895); 

3.2 Proponer en terna para los Arzobispados, Obispados, ados 
y prebendas de las lelesias catedrales de la República. (Art. 73, núm. 8); 

4.2% Conocer en todas las materias de patronato y protección que se 
redujeren a contenciosas, oyendo el dictamen del Tribunal Superior de 
Justicia que señale la ley. (Art. 13, núm. 13). 

9.2 Conocer igualmente en las competencias entre las autoridades ad- 
ministrativas y en las que ocurrieren entre éstas y los Tribunales de Jus- 


 ticia. (Ley de Régimen Interior. Art. 18. Ley del Tribunal de Cuentas, ar- 


tículo 41); 

6.2 Declarar si ha lugar, o no, a la formación de causa en materia 
criminal contra los Intendentes, Gobernadores de plaza y de departamen- 
to; Exceptúase el caso en que la acusación contra los Intendentes se in- 
tentare por la Cámara de Diputados. (Art. 29, núm. 2); 

(1.2 Prestar su acuerdo para declarar en estado de asamblea una .o 
más provincias Invadidas O amenazadas en caso de guerra extranjera. 
(Art. 73, núm. 20); 

8.2 ll Consejo de Estado tiene derecho de moción para la destitución 
de los Ministros del Despacho, Intendentes, Gobernadores y otros emplea- 
dos delincuentes, ineptos o SS (Art. 713, núms. 6 y 10). 

Art. 96 (105). El Presidente de la República propondrá a la delibera- 
ción del Consejo de Estado: 

1.2? Todos los proyectos de ley que juzgare conveniente pasar al Con- 
-greso; 

2.2 Todos los proyectos de ley que, aprobados por el Senado y Cáma- 
ra de Diputados, pasaren al Presidente de la República para su aproba- 
ción. (Arts. 34, 36, 40 y 42): 

3.0 Todos los vegocios en que la Constitución exija señaladamente 
que se oiga al Consejo de Estado. (Art. 113 y 119, núm. 10); 


” 


(1) Leyes orgánicas de servicios que dan intervención al Consejo de Estado: Có” 
digo Civil, art. 546; Ley de Policía de Ferrocarriles, art. 15; Ley de Régimen Interior» 
arts, 18 y 39; Ley de Policía Sanitaria, art. 10; Ley del Tribunal de Cuentas, art. 26; 
Ley de Municipalidades, arts. 1." y 23, Ley sobre casas de préstamos, art. 21; Ley so- 
bre rervicio militar, arts. 25, 26 y 42; Ley sobre 3lcoholes, art. 128; Ley sobre habita- 
ciónes para obreros, art, 33; Ley sobre asociaciones de canalistas, art. 21; Ley de Re- 
gistro Civil, art. 1.” de los transitorios. 
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4.2 Los presupuestos. anuales de gastos que han de pasarse al Con- 
greso. (Arts. 27, núm. 1 y 80) e 

5.2 Todos los negocios en que el Presidente juzgue conveniente oir 
el dictamen del Consejo. 

Art. 97 (106). El dictamen del Consejo de Estado es puramente con- 
sultivo, salvo en los especiales casos en que la Constitución requiere que 
el Presidente de la República proceda con su acuerdo. (Art. 73, núm. 5, 
14. 15:17 201 ( : 

Art. 98 (107). —Los Consejeros de listado son responsables de los dic- 
támenes que presten al Presidente de la República contrarios a las leyes, 
y manifiestamente mal intencionados; y podrán ser acusados y juzgados 
en la forma que previenen los artículos $4 hasta 89 inclusive. 


Caprpiruo VIl—De la dalla de justicia 


Art. 99 (1081. La facultad de juzgar las causas civiles y criminales 
pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el 
Congreso, ni el Presidente de la República pueden en ningún caso ejercer 
funciones judiciales, o avocarse causas pendientes, o hacer revivir proce- 
sos fenecidos. (Ley de organización y atribuciones de los Tribunales de 
Octubre 15 de 1870; Códigos de Procedimiento Civil y Penal. Leyes de 
Agosto 31 de 1880, Febrero 2 de 1892, Julio 4 de 1893 y núm. 1,552). 

Art. 100 (109). Sólo en virtud de una ley podrá hacerse innovación 
en las atribuciones de los Tribunalez, o en el número de sus individuos. 
(Art. 28). 

Art. 101 (110). Los magistrados de los Tribunales superiores y los 
jueces letrados de primera instancia permanecerán durante su buena com- 
portación. Los jueces de comercio, los alcaldes ordinarios y otros jueces 
inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que deter- 
minen las leyes. Los jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean 
temporales O perpetuos, sino por causa legalmente sentenciada. (Ley Or- 
gánica de Tribunales, Octubre 15 de 1875, título X, y art. 120. Ley 1,096, 
art. 29, nútd.:2). 

Art. 102 (111). Los jueces son personalmente responsables por los 
crímenes de cohecho, falta de observancia de las leyes que reglan el pro- 
ceso, y en general por toda prevaricación, o torcida administración de jus- 
“ticla. 

La ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta respon- 
sabilidad. (Ley Orgánica de Tribunales. Título IX). 

Art. 103 (112). La ley determinará las calidades que respectivamente. 
deban tener los jueces, y los años que deban haber ejercido la profesión 
de abogado los que fueren nombrados magistrados de los Tribunales su- 
periores o jueces letrados. (Ley Orgánica de Tribunales. Título VI. Leyes 
Enero 19 de 1889, Enero 18 de 1894, Enero 10 y Febrero 2 de 1895). 

Art. 104 (113). Habrá en la República una magistratura a cuyo cargo 
esté la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos 
los tribunales y juzgados de la Nación, con arreglo a la ley que determine 
su organización y atribuciones. (Ley Orgánica de Tribunales, título V, 
Art. 108). | | ds 
Art. 105 (114). de ley especial determinará la organización y atri- 


ES 
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buciones de todos los tribunales y juzgados que fueren necesarios para la 
pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la 
República. (Ley citada de Octubre 15 de 1875 y complementarias citadas). 


CapíruLo VIM!.—Del gobierno y administración interior 


Art. 106 (115). El territorio de la República se divide en provincias, 
las provincias en departamentos, los departamentos en subdelegaciones y 
las subdelegaciones en distritos. (Art. 28, núm. 51 


De los Intendentes 


Art. 107 (116). El Gobierno superior de cada provincia en todos los 
ramos de la administración residirá en un /ntendente, quien lo ejercerá 
con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la 
República, de quien es agente natural e inmediato. Su duración es por tres 
años; pero puede repetirse su nombramiento indefinidamente. (Ley de 
Régimen Interior, Diciembre 22 de 1885. Títulos 1, ll y ID. 


De los Gobernadores 


Art. 108 (117). El Gobierno de cada departamento reside en un (o- 
bernador subordinado al Intendente de la provincia. Su duración es por 
tres años. (Ley de Régimen Interior. Títulos I y II. 

Art. 109 (118). Los Gobernadores son nombrados por el Presidente 
dela República, a propuesta del respectivo Intendente, y pueden ser re- 
movidos por éste con aprobación del Presidente de la República. 

Art. 110. (119). El Intenente de la provincia es tambien Gobernador 
del departamento en cuya capital resida. 


De los Subdelegados 


Art. 111 (120). Las subdelegaciones son regidas por un Subdelegado 
subordinado al Gobernador del departamento y nombrado por él. Los 
Subdelegados durarán en este cargo por dos años; pero pueden ser remo- 
vidos por el Grobernador, dando cuenta motivada al Intendente; pueden 
también ser nombrados indefinidamente. (Ley de Régimen Interior. “Pí 
tulo IV). 


De los Inspectores 
Art. 112 (121). Los distritos son regidos por un Inspector bajo las 


órdenes del Subdelegado, que éste nombra y remueve dando cuenta al 
Gobernador. (Ley de Régimen [nterior. Título IV). 


De las Municipalidades 
Art. 113 (122). Habrá una Municipalidad en todas las capitales de 


departamento, y en las demás poblaciones en que el Presidente de la Re- 
pública, oyendo a su Consejo de Estado, tuviere por conveniente estable- 


26 RECOPILACIÓN 


 A>—————- 


cerla. (Art. 96, núm. 3. Ley de Organización y Atribuciones de las Muni- 
cipalidades, de Diciembre 22 de 1891). (Leyes que modifican o comple- 
mentan la de 1891: núm. 30, Febrero 4 de 1893; núm. 298, Septiembre 
11 de 1895; núm. 344, Febrero 12 de 1896; núm. 317, Septiembre 14 de . 
1896; núm. 378, Septiembre 14 de 1896; núm. 914, Febrero 25 de 1897, 
núm. 1,061, Septiembre 5 de 1898; núm. 1,231, Julio 27 de 1899; núm. 
1,230, Julio 28 de 1899; núm. 1,492, Diciembre 19 de 1900; núm. 1,593, 
Ayosto 9 de 1902; núm. 1,736, Julio 15 de 1905; núm. 2,451, Febrero 1:9 
de 1911). | 

Art. 114 (123). Las Municipalidades se compondrán del número de 
Alcaldes y Regidores que determine la ley con arreglo a la población del 
departamento, o del territorio señalado a cada una. (Ley Orgánica, Art. 2 
. y Ley 914, Febrero 25 de 1897 y 2,960 de 18 de Diciembre de 1914). 

Art. 115 (124). La elección de los regidores se hará por los ciudadanos 
en votación directa, y en la forma que prevenga la ley de elecciones. La 
duración de estos destinos es por tres años. (Lev 2,883, Título IV). 

Art. 115 (125). La ley determinará la forma de la elección de los al- 
caldes; y el tiempo de su duración. (Ley Orgánica, Art. 13). 

Art. 117 (126). Para ser alcalde o regidor, se requiere: 

1.2 Ciudadanía en ejercicio; : 

2.2 Cinco años, a lo menos, de vecindad en el territorio de la Muni- 
cipalidad. ¡Ley Orgánica, Arts. 4 y 5). 

Art. 118 (127). El Gobernador es jefe superior de las municipalida- 
des del departamento, y presidente de la que existe en la capital. Jl sub- 
delegado es cede de de la Municipalidad de su respectiva subdelega- 
ción. (Ley de Municipalidades, Título XI1). : 

Art. 119 (128): Corresponde a las Municipalidades en sus territorios: 

1.2 Cuidar de la policía de salubridad, comodidad, ornato y recreo. 
(Ley de Municipalidades. Arts. 23 y 33); 

2.2 Promover la educación, la agricultura, la industria y al comercio; 

3.2 Cuidar de las escuelas primarias y demás establecimientos de edu- 
cación que se paguen de fondos municipales; ) | 

4. Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos, cárceles, - 
casas de corrección y demás establecimientos de beneficencia, bajo las re- 
glas que se prescriban; 

5.2 Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, 
puentes y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato que 
se a con fondos municipales; 

o Administrar e invertir los caudales de propios y arbitrios, confor- 
me a as reglas que dictare la ley; 

o Hacer el repartimiento de las contribuciones, reclutas y reempla- 
ZOS de hubiesen cabido al territorio de la Municipalidad, en los casos en 
que la ley no lo haya sometido a otra autoridad o personas; 
: 8.2 Dirigir al Congreso en cada año, por el conducto del Intendente 
y del Presidente de la República, las peticiones que tuviéren por conve- 
niente, ya sea sobre objetos relativos al bien general del Estado, o al parti- 
cular del departamento, especialmente para establecer propios, y ocurrir a 
los gastos extraordinarios que exigiesen las obras nuevas de utilidad común 
del departamento, o la reparación de las antiguas; 

9. Proponer al Gobierno Supremo, o al superior de la pa o al 
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del departamento, las medidas administrativas conducentes al bien general 
del mismo departamento; 

10. Formar las ordenanzas municipales sobre estos objetos, y presen- 
tarlas por el conducto del Intendente al Presidente de la República para 
su aprobación con audiencia del Consejo de Estado. (Art. 96, núm. 3. C. Pe- 
nal, art. 501. Ley de Municipalidades, art. 28). 

Art. 120. (129), Ningún acuerdo o resolución de la Municipalidad 
que no sea observancia de las reglas establecidas, podrá llevarse a efecto, 
sin ponerse en noticia al Gobernador, o del subdelegado en su Caso, quien 
podrá suspender su ejecución, si encontrare que ella perjudica al orden 
público. (Ley de Municipalidades, título XID). 

Art. 121. (130). Todos los empleados municipales son cargos conceji- 
les, de que nadie podrá excusarse sin tener causa señalada por la ley. (Ley 
de Municipalidades. Arts. 6, 7 y 8). 

Art. 122. (131). Una ley especial arreglará el gobierno interior, seña- 
lando las atribuciones de todos los encargados de la administración provin- 
cial, y el modo de ejercer sus funciones. (Ley de Régimen Interior de 
- Diciembre 22 de 1885). 


Capitruno 1IX.—De las garantías de la seguridad y propiedad 


Art. 123. (132). En Chile no hay esclavos, y el que pise su territorio, 
queda libre. No puede hacerse este tráfico por chilenos. El extranjero que 
lo hiciere, no puede habitar en Chile, ni naturalizarse en la República (1). 
(Art. 10, núm. 1) 

Art. 124. (153). Ninguno puede ser condenado, si no es juzgado legal. 
mente, y en virtud de una ley promulgada antes del hecho sobre que 
recae el juicio. (Código Civil, art. 9. Código Penal, art. 18. Ley Octubre 
1 de 1861). 

Art. 125. (134). Ninguno puede ser juzgado por comisiones especiales, 
sino por el tribunal que le señala la ley, y que se halle establecido con 
anterioridad por ésta. (Ley de Octubre 7 de 1861, art. 24). 

Art. 126. (135). Para que una orden de arresto pueda ejecutarse, se 
requiere que emane de una autoridad que tenga facultad de arrestar, y que 
se intime al arrestado al tiempo de la aprehensión. (C. Penal, arts. 141 y 
148; Ley de Garantías individuales, Septiembre 25 de 1884; Ley de Régi- 
men Interior y Código de Procedimiento Penal. L. II, título III, $ IID. 

Art. 127. (136). Todo delincuente 2mfragant: puede ser arrestado sin 
decreto, y por cualquiera persona, para el único objeto de conducirle ante 
el juez competente. (Arts. 14 y 15; C. Penal, art. 143; Ley de Garantías 
Individuales, art. 15 y Ley R. Interior, art. 35). 

Art. 128. (137). Ninguno puede ser peso o detenido, sino en su casa, 
o en los lugares públicos “destinados a este o bjeto, (C. Penal, arts. 86, 87 y 
150; Ordenanza del Ejército y Decreto de Febrero 22 de 1816). 

Art. 129. (138). Los encargados de las prisiones no pueden recibir en 
ellas a nadie en calidad de preso, sin copiar en su registro la orden de 
arresto, emanada de autoridad que tenga facultad de arrestar. Pueden, sin 


(1) Por ley de 1511, denominada de Vientres, se declaró que serían libres los hijos 
de esclavos y por ley de 1823 se abolió la esclavitud. 
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embargo, recibir en el recinto de la prisión, en clase de detenidos, a los. 
que fueron conducidos con el objeto de ser presentados al juez compe- 
tente; pero on la obligación de dar cuenta a éste dentro de veinticuatro 
horas. (C. Penal, art. 149, incs. 1.2 y 2.2 y Ley de Garantías Individuales, ! 
título Il). 

Art. 130. (139). Si en algunas da la autoridad pública hi- 
ciera arrestar a algún habitante de la República, el funcionario que hubiere 
decretado el arresto, deberá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al arrestado. 
(O. Penal, art. 149, inc. 6.2 y Ley de Garantías Individuales, art. 13). 

Art. 131. (140). Ninguna incomunicación puede impedir que el ma- 
eistrado encargado de la causa de detención en que se halle el preso, le 
visite. (C. Penal, art. 149, inc. 3). 

Art. 132: (141). Este magistrado es obligado, siempre que el preso le 
requiera a transmitir al juez competente la copia del decreto de prisión 
que se hubiere dado al reo; o a reclamar para que se le dé dicha copia; o 
a dar el mismo un certificado de hallarse preso aquel individuo, si al 
tiempo de su arresto se hubiese omitido este requisito. (C. Penal, art, 149, 
inc. 4.9). 

a 133. (142). Afianzada suficientemente la persona o el saneamien- 
to de la acción, en la forma que según la naturaleza de los casos determi- 
ne la ley, no debe ser preso, ni embargado, el que no es responsable a pena 
aflictiva o infamante. (€. Penal, art. 37 y Ley de Grarantías Individuales, 
arte. 22 a 28). : ; | 

Art. 134. (143). Todo individuo que se hallare preso o detenido ile- 
galmente por haberse faltado a lo dispuesto en los artículos 126, 128, 129 
y 130, podrá ocurrir por sí, o cualquiera a su nombre, a la magistratura 
que señale la ley, reclamando que se guarden las formas legales. Esta ma- 
gistratura decretará que el reo sea traído a su presencia, y su decreto será 
precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles, o lugares 
de detención. Instruída de los antecedentes, hará que se reparen los de- 
fectos legales, y pondrá al reo a disposición del juez competente, proce- 
diendo en todo breve y sumariamente, corrigiendo por sí, o dando 
cuenta a quien corresponda corregir los abusos. (Ley Orgánica de Tribu- 
nales, art. 111). 

Art. 135. (144). En las causas criminales no se podrá obligar al reo a 
que declare bajo juramento sobre hecho propio, así como tampoco a sus 
descendientes, marido o mujer, y pariente hasta el tercer grado de consan- 
guinidad, y segundo de afinidad inclusive. (C. de Procedimiento Penal, 
arts. 222 y 229). 

Art. 136 (145). No podrá aplicarse tormento, ni ponerse en caso algu- 
no la pena de confiscación de bienes. Ninguna pena infamante pasará Ja: 
más de la persona del condenado. (€. Penal, art. 159 inc. 1.9). 

Art. 137 (146). Lacasa de toda persona que habite el territorio ablenós 
es un asilo inviolable, y sólo puede ser allanada por un motivo especial 
determinado por la ley, y en virtud de orden de autoridad competente. (0. 
Penal, arts. 144 y 155. Ley de Régimen Interior, título V). 

Art. 138 (14 (). La correspondencia epistolar es inviolable. No podrán 
abrirse, ni interceptarse, ni registrarse los papeles o efectos, sino en. los 
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casos expresamente señalados por la ley. (C. Penal, arts. 146, 155 y 156. 
C. de Comercio, arts. 42, 43, 47, 1350 y 1421). 

Art. 139 (148). Sólo el Congreso puede imponer contribuciones direc- 
tas Oo indirectas, y sin su especial autorización, es prohibido a toda autorl- 
dad del Estado y a todo individuo imponerlas, aunque sea bajo pretexto 
precario, voluntario, o de cualquiera otra clase. (Art. 28, núms. 1 y 31). 

Art. 140 (149). No puede exigirse ninguna especie de servicio perso- 
nal, o de contribución, sino en virtud de un decreto de autoridad compe- 
tente, deducido de la ley que autoriza aquella exacción, y manifestándose 
el decreto al contribuyente en el acto de imponerle el gravamen. (€. Pe- 
nal, arts. 147 y 157. Ley de Reclutas y Reemplazos de Septiembre 3 de 
1900). 

Art. 141 (150). Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni 
exigir clase alguna de auxilios, sino por medio de las autoridades civiles y 
con decreto de éstas. 

Art. 142 (151). Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prolhi- 
bida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o la 
salubridad pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare 
así. (Ley de Municipalidades, arts. 24, 25 y 26). 

Art. 143 (152). Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva 
de su descubrimiento, o producción, porel tiempo que le concediere la ley; 
y si ésta exiglere su publicación, se dará al inventor la indemnización 
competente. (Art. 10, núm. 5. C. Civil, art. 584. Y. Penal, art. 158. Leyes 
de Propiedad Literaria de Julio 14 de 1834 y de Privilegios Exclusivos de 
Septiembre 9 de 1840, Julio 25 de 1872 y Enero 20 de 1883). 


CapPítTuLO X.—Disposiciones aonegies 


Art. 144 (153). La educación pública es una atención preferente del 
Gobierno. El Congreso formará un plan general de educación nacional; y 
el Ministro del despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado 
de ella en toda la República. (Art. 79). 

Art. 145 (154). Habrá una superintendencia de educación pública, a 
cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional, y su dirección 
bajo la autoridad del Gobierno. (Leyes de Noviembre 24 de 1860, Enero 
9 de 1879 y 3,654 de 25 de Agosto de 1920). 

Art. 146 (155). Ningún pago se admitirá'en cuenta a las tesorerías del 
- Estado, si no se hiciese a virtud de un decreto en que se exprese la ley, o 
la parte del presupuesto aprobado por las Cámaras en que se autoriza aquel 
gasto. (Art. 73, núms. 12 y 17. Ley de Tesorerías y Contabilidad, Enero 
20 de 13883. Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, Enero 20 de 1588). 

Art. 147 (156). Todos los chilenos en estado de cargar armas, deben 
hallarse inscritos en los registros de las milicias, si no están especialmente 
exceptuados por la ley. (Ley de Servicio Militar núm. 1,362, Septiembre 5 
de 1900). 

Art. 148 (157) La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún 
cuerpo armado puede deliberar. (Ordenanza Militar, Ley 1,362, art. 34). 

Art. 149 (158). Toda resolución que acordare el Presidente de la Re- 
pública, el Senado, o la Cámara de Diputados, a presencia o requisición de 
un ejército, de un general al frente de la fuerza armada, o de alguna reu- 
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Pr | 
nión de pueblo, que, ya sea con armas o sin ellas, desobedeciere « a las auto- 


ridades, es nula de derecho, y no puede producir efecto alguno. (Código 
Penal, art. 126). E 
Art. 150 (159). Ninguna persona o reunión de personas puede tomar 
el título o representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer pe- 
ticiones a su nombre, La infracción de este artículo es sedición. (Art. 3. 
Código Penal, art. 126). 


Art. 151 (160). Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión 


de personas pueden atribuirse, niaun a pretexto de circunstancias extraor- 
dinarias, otra autoridad o derechos que los qué expresamente se les haya 
comiendo por las leyez. Todo acto en contravención a este artículo es nulo. 
(Código Penal, L. II, título 111). 


Art 192 (161). 1874. Cuando uno o variospuntos de la República fue-- 


ren declarados en estado de sitio, en conformidad a lo dispuesto en la parte 
20.2 del art. 73, por semejante declaración sólo se conceden al Presidente 
de la República las siguientes facultades: 


1.2 La de arrestar a las persanas en sus proplas casas o en lugares que 


no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de 
reos comunes. e Eo 
2.2 La de trasladar a las personas de un departamento a otro de la 
República dentro del continente y en una área comprendida entre el puerto 
de Caldera al norte y la provincia de Llanquihue al sur. (Art. 10, núm. 4). 


Las medidas que tome el Presidente de la República en virtud del. 


sitio, no tendrán más duración que la de éste, sin que por ellas se puedan 


violar las garantías constitucionales concedidas a 108 Senadores y Diputa- 


dos. (Art. 13). 

Art. 153 (162). Las vinculaciones de ln clase que sean, tanto 
las establecidas hasta aquí, como las que en adelante se establecieren, no 
impiden la libre enajenación de las propiedades sobre que descansan, ase- 


gurándose a los sucesores llamados por la respectiva institución el valor 


de las que se enajenaren. Una ley particular arreglará el modo de hacer 


efectiva esta disposición. (Leyes Diciembre 16 de 1848, Julio 14 de 1852 
y Julio 21 de 1857. Título VIIL, L. II y título XXVIL L. IV del Código - 


Civil). 
Cartruro A1.—De la observancia y reforma de la Constitución 


Art. 154 (163). Todo funcionario público debe, al tomar posesión de 
su destino, prestar juramento de guardar la Constitución. (Art, 71. Ley 
Régimen Interior, art. 5. Ley de Tribunales, art. 140 y siguientes. Ley de 
Tribunal de Cueñtas, art. 31). 


Art. 155 (164). Sólo el Congreso, conforme a lo « ispuesto en los ar- 
tículos 31 y siguientes, podrá resolver las dudas que ocurran sobre la 1n- 


teligencia de alguno de sus artículos. 

Art. 155 (165). 1882. La reforma de las disposiciones constituciona- 
les podrá proponerse en cualquiera de las Cámaras, eu conformidad a lo 
dispuesto en la primera parte del artículo 31. 


No podrá votarse el proyecto de reforma en ninguna de las Cámaras 


sin la asistencia de la mayoría absoluta de los No de que se com- 
pone. (Art. 45). 


RN A 


CONSTITUCIÓN POLITICA JA 


Para la aprobación del proyecto de reforma, las Cámaras se sujetarán 
a las reglas establecidas en los artículos 32, 41 y 42. 

Art. 157 (166). 1882. El proyecto de reforma aprobado por ambas 
Cámaras, que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 34, se pasare 

al Presidente de la República, sólo podrá ser observado por este para pro- 
poner modificaciones o correcciones a las reformas acordadas por el Con- 
greso. (Art. 35), 

Si las modificaciones que el Presidente de la República propusiere, 
fueren aprobadas en cada Cámara por la mayoria de los dos tercios de los 
miembros presentes, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 2.* del 
artículo anterior, se devolverá el proyecto al Presidente de la República 
en la forma que lo ha presentado para su promulgación. (Artículo 36). 

Si las Cámaras sólo aprobaren en parte las modificaciones O correc- 

ciones hechas por el Presidente de la República y no insistieren por ma- 
yoría de los dos tercios en las otras reformas aprobadas por el Congreso y 
que el Presidente modifica, se tendrán por aprobadas las reformas en que 
el Presidente de la República y las Cámaras estan de acuerdo, y se devol- 
verá el proyecto en esta forma para su promulgación. 
Cuando las Cámaras no aprobaren las modificaciones propuestas por 
el Presidente de la República e insistieren, por la mayoría de los dos ter- 
clos presentes en cada una de ellas, en las reformas antes aprobadas por 
el Congreso, se devolverá al proyecto en su forma primitiva al Presidente 
de la República para que lo promulgue. (Art. 34). 

Art. 158 (167). 1882. Las reformas aprobadas y publicadas a que se 
refieren los dos artículos anteriores, se someterán a la ratificación del Con- 
greso que se elija o renueve inmediatamente despues de publicado el pro- 
yecto de reforma. 

Este Congreso se pronunciará sobre la ratificación de las reformas 
en los mismos términos en, que han sido propuestas, sin hacer en ellas 
alteración alguna. 

La deliberación sobre la aceptación y ratificación, principlará en la 
Cámara en que tuvo origen el proyecto de reforma, y cada Cámara se 
pronunciará por la mayoría absoluta del número de los miembros presen- 
tes, que no podrá ser menor que la mayoría absoluta del número de 
miembros de que cada una se compone. 

Ratificado el proyecto de Reforma por cada una de las Cámaras, se 
pasará al Presidente de la República para su promulgacion. 

Una vez promulgado el proyecto, sus disposiciones formarán parte 
de esta Constitución y se tendrán por incorporadas en ella. 

Las reformas que hubieren de someterse a la ratificación del Congre- 
so inmediato, se publicarán por el Presidente de la República dentro de 
los seis meses que precedan a la renovación de dicho Congreso, y por lo 
menos tres meses antes de la fecha en que hayan de verificarse las elec 
ciones. Al hacer esta publicación, el Presidente de la República anuncia- 
rá al país que el Congreso que se va a elegir tiene el encargo de aceptar y 
ratificar las reformas propuestas. 

- Cuando el Congreso llamado a ratificar las reformas dejare transcu- 
rrir su período constitucional sin hacerlo, las reformas se tendrán por no 
propuestas. 

Art. 159 (168). 1832. Convocado el Congreso a sesiones exiraordina- 
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rias, podrán proponerse, discutirse y votarse en cualquiera de las Cáma- 
ras los proyectos de reformas a que se refiere el artículo 156, aun cuando 
no fueren incluídos en la convocatoria por el Presidente de la República. 
(Art. 13, núm. 5). 

El Congreso llamado a deliberar sobre la ratificación de las reformas 
propuestas, podrá, si así lo acordaren ambas Cámaras por mayoría abso- 
lúta de votos en sesiones que deberán celebrar con la concurrencia tam- 
bién de la mayoría absoluta de los miembros de que se componev, conti- 
nuar funcionando en sesiones extraordinarias hasta por noventa días, sin 
necesidad de convocatoria del Presidente de la República, para ocuparse 
exclusivamente en la ratificación. 

En todo caso, las Cámaras podrán deliberar sobre la ratificación de 
las reformas propuestas en las sesiones extraordinarias a que hubieren 
sido convocadas por el Presidente de la República, aun cuando ese nego: 
cio no hubiere sido incluído en la convocatoria. 

Por tanto, mando a todos los habitantes de la República tengan y 
guarden la Constitución inserta como ley fundamental; y asimismo orde- 

no a las autoridades, bien sean civiles, militares o eclesiasticas, que la 
guarden y hagan g guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes; impri- 
miéndose, publicándose y circulándose.—Dado en la sala principal de mi 
despacho en Santiago de Chile a veinticinco de Mayo del año de mil 
ochocientos treinta y tres. 
Joaquín PrrIETO. 


Joaquin Tocornal, Manuel Rengifo, - Ramón de la Cavareda 
Ministro de Estado en los De: Ministro de Estado en el Depar- Ministro de Estado en los Depar- 
partamentos del Interior y Re- tamento de Hacienda, tamentos de Guerra y Marina. 


laciones Exteriores, 


LEYES INTERPRETATIVAS DE APLICACION EN EL CONGRESO 


«Santiago, 4 de Julio de 1878.—Por cuanto el Congreso Nacional ha 
acordado el siguiente proyecto de ley: 

«Art. 1.2 Siempre que, según lo dispuesto por la Constitución o en - 
las leyes, se necesitaren el tercio o los dos tercios, la cuarta o las tres cuar- 
tas partes del número de miembros de una corporación para funcionar, o 
resolver, y el número de personas de que conste o que en casos determl- 
nados la compongan, no admitiere división exacta por tres o por cuatro 
respectivamente, se observará la siguiente regla: la fracción que resulte, 
después de practicada la correspondiente operación aritmética para tomar 
el tercio o los dos tercios, la cuarta o las tres cuartas partes, se considerará 
como un entero y se apreciará como uno el cómputo, si fuere superior a 
un medio, y si fuere igual o inferior, se despreciará. Así la tercera parte 
de siete será dos, y los dos tercios cinco; la cuarta parte de once será tres 
y las tres cuartas partes, ocho. 

«Art. 2.2 La misma regla se aplicará cuando las leyes exijan cualquie- 
ra Otra parte proporcional de los miembros o de los votos de una corpo- 
ración para que pueda funcionar o celebrar acuerdos, y el húmero de 
miembros no admitiere división exacta por la cifra que sirva Sa base a 
esa proporción. 


CONSTITUCIÓN POLÍTICA SA 


«Art. 3.2 Se deroga la ley de 8 de Octubre de 1862. 

«Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobar- 
lo y sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue y lleve a efecto como ley 
de la República.—AwibBar Pinto.— Vicente Reyes». 


«Santiago, 10 de Septiembre de 1887. —Por cuanto el Congreeo Na- 
cional ha prestado su aprobación al siguiente proyecto de ley: 

«Art. 1.2 Toda persona que desee tener del Estado algún favor pecu- 
niario, sea en forma de pensión, de donación o de condonación de una 
deuda o.que importe abono de sus servicios civiles o militares, deberá, 
para hacer uso ante el Congreso del derecho de petición que asegura el 
número 6.* del artículo 12 de la Constitución, obtener previamente de los 
secretarios de las dos Cámaras certificados que acrediten si el peticionario 
ha formulado eu los cinco años precedentes alguna otra solicitud con el 
mismo objeto, y caso de haberlo hecho cuál ha sido la resolución que sobre 
ella hubiera recaído. 

«Art. 2. Siempre que en alguno de los certificados de que habla el 
artículo anterior conste que el peticionario tiene en una de las dos Cáma- 
ras solicitud -pendiente de análoga naturaleza, elevada en alguno de los 
cinco años anteriores, no podrá presentarse a la otra Cámara sino después 
_de resuelta la primera, y caso de que fuera ésta desechada, después de 
- transcurrido el año de que habla el artículo 42 de la Constitución, 

«Art. 3.2 Ninguna solicitud o moción que verse sobre la materia a 
que se refiere el artículo 1. podrá ser considerada sin el informe de la co- 
misión respectiva, la cual, cuando se invoquern servicios prestados a la na- 
ción por el solicitante o sus deudos, se pronunciará previamente sobre si 
dichos:servicios han comprometido o no la gratitud nacional. 

«Las comisiones deberán consignar en sus informes los hechos o cir- 
cunstancias que, en concepte de ellas, han comprometido la gratitud na- 
cional en favor de los solicitantes o agraciados. 

Art. 4.2 Los informes de las solicitudes o mociones sobre otorgamien- 
to de favores pecuniarios, de cualquier naturaleza que sean, sérán revisa- 
dos en cada Cámara por una comisión especial compuesta de los miembros 
de la Mesa y de los presidentes de las comisiones permanentes la cual se 
pronunciará acerca de si los agraciados o solicitantes merecen o no la re- 
compensa por haber ellos o sus deudos comprometido la gratitud nacional. 

«Art. 5.2 Cada Cámara, al resolver sobre dichas mociones o solicitu- 
des, decidirá, asimismo, previamente si los servicios que se alegan han 
comprometido o no la gratitud nacional. 

«Art. 6.2 Ninguna solicitud o moción del mismo género podrá ser 
firmada por más de dos miembros del Congreso. 

«Art. 7.2 Los informes que en estos asuntos expidieren las comisiones 
permanecerán secretos hasta que la Cámara tome conocimiento de ellos. 

«Art. 8.2 Toda moción o solicitud será presentada por su orden de 


antigúedad en los días que el Congreso destine para tal objeto, salvo: ' 


aquellas a que se acuerde preferencia en votación secreta por la mayoría 
de las tres cuartas partes de los miembros presentes. 
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«Art. 9.2 Toda solicitud que fuere retirada por el interesado y sobre 
la cual hubiere recaído informe de una comisión, deberá quedar archiva- 
da en secretaría. 

«Lo dicho en el inciso anterior no obsta para que puedan collar 
los documentos acompañados. 

«Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobar- 
lo; por tanto, promúiguese y llévese a efecto como ley de la República.— 
José M. Banmacena.—Aníbal Zañartu». 


MINISTERIOS 


SII 


LEY SOBRE REORGANIZACION 


Santiago, 21 de Junio de 1887.—Por cuanto el Congreso Nacional ha 
prestado su aprobación al siguiente proyecto de ley: 


I. De los Departamentos de Estado 


ARTÍCULO PRIMERO. Habrá siete Departamentos de Estado, a cargo 
de seis Ministros del Despacho, a saber: 

1.2 Del Interior; 

2.2 De Relaciones Exteriores y Culto. (Ley de Noviembre 22 de 1888, 
agrega a este Ministerio lo relativo a la Colonización); 
| 3.2 De Justicia e Instrucción Pública. (Ley 1,296. Diciembre 15 de 

1599, divide en dos Departamentos el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública a cargo de un solo Ministro); 

4. De Hacienda; 

5.2 De Guerra; 

6.2 De Marina; y , 

1.2 De Industria y Obras Públicas. (Ley 2,613, Enero 17 de 1912, 
crea el Departamento de Ferrocarriles a cargo del Ministro de Industria y 
Obras Públicas); 

Los Departamentos de Guerra y Marina serán desempeñados por un 
solo Ministro. i 

Art. 2.2 Corresponde al despacho del Departamento del interior: 

1.2 Todo lo concerniente al Gobierna político de la República, a la 
AS del régimen constitucional y mantenimiento del orden pú- 

ico; 

2% Da ejecución de las leyes electorales relativas a los poderes públi- 
cos o corporaciones elegidas por votación popular; 

3: La prorrogación de las sesiones ordinarias del Congreso y la con- 
vocación a extraordinarias; 

4.0 Los decretos de rehabilitación que, conforme a lo dispuesto € en el 
art. 11 de la Constitución, acordare el Senado; 

5.2 La ejecución de las leyes relativas a la policía general y las demás 
medidas concernientes a esta materia; 
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6.0 La demarcación de las provincias y la subdivisión territorial de 
ellas conforme a la Constitución; la creación de ciudades, villas y cual- 
quiera otra clase de poblaciones; la designación o variación de las capita- 
les e A la creación de territorios municipales; , 

o Los asuntos municipales que, según las disposiciones vigentes, 
a la intervención gubernativa; 

8.0 El censo y estadística de la población; 

9.2 Lo relativo a la beneficencia pública y a los cementerios; 

10. El establecimiento, dirección y conservación de los correos y telé- 
grafos del Estado, y la vigilancia, conforme a las leyes v decretos del Go- 
bierno, en el establecimientos y explotación de los telégrafos pa 
a particulares; 

11. La subvención que el Estado conceda a las empresas de navega- 
ción, de ferrocarriles y de telégrafos; 

12. El nombramiento y remoción de los consejeros de Estado que la 
Constitución atribuye al Presidente de la República; 

13. El nombramiento y remoción de los empleados de la oficina del 
despacho del Presidente de la República; ! 

14. La fijación de los límites territoriales de la Repúblic: 

15. La custodia del*gran sello del Estado; y 

16. La publicación del Diario Oficial. 

Art. 3.2 Corresponde al despacho del Departamento de Reladlónes 
Exteriores y Culto: 

1.0 Las disposiciones relativas al mantenimiento de las relaciones con 
las potencias extranjeras, al recibimiento de sus Ministros Diplomáticos y 
a la admisión de sus cónsules y otros agentes comerciales; 

2.2 La formación, observancia y ejecución de todos los tratados y con- 
venciones internacionales; 

3. Publicar y comunicar a quienes corresponda, dentro y fuera del 
país, la declaración de guerra; z 

4.0 Nombrar todos los empleados diplomáticos, cónsules y demás 
agentes públicos del país en el extranjero; 

5. Legalizar todos los documentos que deben producir efecto en el 
exterior, y los que otorgados en el extranjero deban producir efecto en 
Chile; 

6.2 Todo lo relativo al ceremonial y etiqueta en las asistencias oficia- 
les a que concurran el Presidente de la República y el Cuerpo Diplo- 
mático; y : 

7.2 Todo lo concerniente a las relaciones del Estado con la Iglesia y 
al servicio del Culto. 

Art. 4.9 Corresponde al despacho del Ron de Justicia e > las: | 
trucción Pública: ) 

1.2 Todo lo que se refiere a la organización y régimen de los juzga- 
dos y tribunales; 

2.2 Lo concerniente al ejercicio de la atribución constitucional del 
Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de los jue: 
ces y de los demás empleados del orden judicial; 

“3.2 Los indultos y conmutaciones de penas; 

4.2 La. policía y la conservación de las cárceles, pS casas de 
reclusión y corrección y demás establecimientos penales; 8; 
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5.2 La organización y dirección de las guardias especiales de cárce- 
les u otros establecimientos penales que sean pagados con fondos de este 
Departamento; 

6” La expedición de títulos de notarios, conservadores y archiveros 
y lo relativo al régimen y buen desempeño de estos oficios y a la guarda 
y arreglo de los archivos judiciales; 

7.2 La creación de las circunscripciones del Registro Civil y todo lo 
relativo a su servicio; 

8.2 La publicación del Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno y 
de la Gaceta de los Tribunales; 

9.2 La estadística judicial; 

10. El desarrollo y fomento de la instrucción y Jeducación públicas; 

11. Lo relativo a la dirección, economía, policía 3 y fomento de los es- 
tablecimientos de educación costeados con fondos nacionales o municipa- 
les que no han sido atribuídos especia:mente a otro Departamento, y la 
supervigilancia sobre todos los demás; - 

12. La creación y conservación de los museos, bibliotecas públicas, 
observatorios o y meteorológicos, y de los depósitos literarios 
y de bellas artes; 

13. La o pbacón y custodia del Archivo General del Gobierno. 
(Las atribuciones de los núms. 10, 11 y 12 corresponden al despacho del 
cate de Instrucción y las demás al Departamento de Justicia. 
Ley 1,296). 

Art. 5.2 Corresponde al despacho del Departamento de Hacienda: 

1.2 La administración de las rentas públicas y el cuidado de su re- 
caudación e inversión con arreglo a la ley; 

2.0 La vigilancia e inspección superior sobre todas las oficinas encar- 
gadas de la recaudación, inversión, administración y contabilidad y fisca- 
lización de las rentas del Estado; 

3.2 Lo relativo a las Casas de Moneda; 

4.2 Lo concerniente a los terrenos baldíos y demás propiedades na- 
cionales cuya administración y conservación no estén especialmente enco- 
mendadas a otro Departamento; y al inventario de todos los bienes nacio» 
nales de cualquiera naturaleza que sean; 

5.2 Lo relativo a la deuda pública; 

6. Todo lo concerniente al comercio interior y exterior; 

7.2 La habilitación de puertos y caletas; 

8. La formación de la estadística de rentas y de la comercial; 

9.2 Lo concerniente a las instituciones del crédito y sociedades anó- 
nimas; y 

10. La presentación anual al Congreso de los presupuestos de gastos 
generales y cuentas de inversión. 

Art. 6.2 Corresponde al despacho del Departamento de Guerra: 

1.2 El reclutamiento, organización y disciplina del Ejército de línea 
y la distribución de las fuerzas que lo componen; 

2.2 El alistamiento, organización y disciplina de la guardia nacional 
“y su movilización; 

3.2 Todo lo relativo al armamento y conservación de las plazas fuer- 

tes y fortalezas, y la administración de los parques y almacenes de guerra, 
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de las fábricas de armas, de municiones y de pólvora y maestranzas mnili- 
tares de propiedad fiscal; 

4.0 El ala etaciiento de víveres y forrajes, de vestuario y de equipo 
y la remonta del Ejército y de la guardia nacional; 

5.2 El servicio de hacienda, de sanidad y religioso de las fuerzas de 
su dependencia; : 

6.2 Los hospitales militares y los asilos de inválidos; 

7.2 La conservación y reparación de los cuarteles y demás edificios 
que dependen de él; 

8.9 Las escuelas militares y la instrucción primaria en los custpos del. 
Ejército, y 

9.2 La manutención, seno guarda y canje de los prisioneros de 
guerra. 

Art. 7.2 Corresponde al despacho del Departamento de Marina: 
1.2 El servicio, conservación, reparación y abastecimiento de las na- 
ves de guerra y demás embarcaciones del Estado; a 

2.2 La instrucción, disciplina y distribución del personal de la Arma- 
da y del cuerpo destinado a las guarniciones de los buques; 

3.2 La dirección de los servicios de hacienda y sanidad de la misma; 

4.2 Lo concerniente a los arsenales y almacenes de la Marina y a la 
dirección y conservación de los diques y astilleros del Estado; : 

5.2 La organización y mantenimiento de los establecimientos de en- 
señanza correspondientes a este ramo; 

6.2 La división del territorio marítimo y la dirección de las oficinas 
destinadas a su servicio; 

7.2 Lo relativo a la hidrografía de la costa; 

8.2 El alumbrado marítimo y la conservación y administración de los 
faros y telégrafos marítimos; 

9,0 Jl abalizamiento de la costa y la construcción y conservación de. 
las boyas y balizas; : 

10, La protección y desarrollo de la marina mercante nacional y la 
vigilancia sobre la ejecución de las leyes que la rigen; 

11. Lo relativo al enganche de marineros y demás gente de mar; 

12. La policía de las aguas territoriales y lo concerniente a averÍas, 
naufragios y salvamentos en la parte que toca a la autoridad administra- 
tiva, y 

13. La expedición de patentes de corso. 

Art. 8.2 Correspende al despacho del Departamento de Industria y 
Obras Públicas: 

1.2 La protección y desarrollo de las industrias agrícola, minera y E 
bril y de las sociedades relativas a ellas; la dirección de los establecimien- 
tos públicos pertenecientes al Estado, que se refieran a los mismos ramos 
y la supervigilancia de los establecimientos particulares; la organización y 
sostenimientos de las escuelas de artes y oficios, agricultura, minería y de- 
más escuelas de aplicación no atribuídas a otros departamentos; 

2. La concesión de privilegios exclusivos; 

3. Lo relativo a la caza y a la pesca, sin perjuicio de las atribuciones 
que corresponden al Departamento de Marina en la policía de las aguas 
territoriales; 
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4. La regiamentación de los bosques, plantios y la distribución de 
las aguas; 

5.2 La construcción y dirección de los ferrocarriles del Estado; la vi- 
gilancia, conforme a las leyes o decretos del Gobierno, en la construcción 
o explotación de los ferrocarriles particulares, (Las atribuciones de este nú- 
mero forman el despacho del Departamento de Ferrocarriles, con excepción 
de lo relativo a la contrucción. Ley 2,613); 

62 La apertura, conservación y reparación de los caminos, puentes, 
calzadas y vías fluviales; 

7.2 La construcción de todos los edificios nacionales, de los diques, 
malecones, muelles, faros y de los monumentos públicos, conforme a las 
indicaciones y con los fondos que señalen los departamentos respectivos, 
La conservación y reparación de los mismos, en cuanto no esté especialmente 
encomendada a otros Departamentos; 

8.2 La construcción de las líneas telegráficas y telefónicas pertene- 
cientes al Estado. (Este servicio se hace por la Dirección de Telégrafos 
dependiente del Ministerio del Interior); 

9.2 La apertura de los canales o acequias y la desecación de lagunas, 
hechas por cuenta del lístado; 

10. La formación de la carta catastral y demás planos del territorio de 
la República; y 

11. Todo lo concerniente al ramo de colonización. (Este servicio co- 
rresponde al despacho del Departamento de Relaciones Exteriores y Culto. 
Ley de Noviembre 22 de 1888).- 

Art. 9.2 Incumbe a cada Departamento el despacho de las comunica- 
ciones, decretos, reglamentos, proyectos de ley y mensajes del Presidente 
de la República, y la promulgación o devolución de las leyes relativas 
a las materias que respectivamente les conciernen. (Decreto de Febrero 26 
de 1877). 

El decreto de promulgación de la declaración de guerra será firmado 
por todos los Ministros del Despacho y archivado en el Departamento de 
Relaciones Iíxteriores. 

* Corresponde, así mismo, a cada ameno el despacho de los nom- 
bramientos, promociones, licencias y jubilaciones o retiro de los funciona- 
rios y empleados pertenecientes a los diversos ramos de su dependencia, y 
el de las pensiones y montepios de los deudos de éstos. 


II. De los Ministros 


- Art. 10, Cada uno de los Departamentos de Estado enumerados en el 
alo 1.9, estará a cargo de un Ministro, Secretario del Despacno, con 
excepción de los Departamentos de Guerra y Marina, que serán desempe- 
ñados por un solo Ministro. 

El orden de precedencia de los Ministros será el asignado por el citado 
artículo a los respectivos Departamentos. 

Art. 11. En los casos de ausencia, enfermedad o renuncia de alguno 

de los Ministros, los reemplazará, siempre que el Presidente de la Repú- 
blica no hiciere designación expresa, aquel que le suceda en el orden de 
precedencia establecido, subrogando al de Industria el Ministro del In- 
terior. A 
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Art. 12. Los Ministros podrán tomar, a nombre del Presidente de la 
República, todas las providencias relativas a la ejecución de las disposicio- 
nes ya adoptadas por el G-cbierno. 


III. De los Subsecretarios y demás empleados de las Secretarías 


Art. 13. Habrá en cada Departaménto de Estado un Subsecretario 
que será el jefe de la respectiva oficina y tendrá la responsabilidad del ser- 
vicio interno. 

El Subsecretario, para ser nombrado, debe estar en posesión de un 
título profesional, o de haber sido jefe de oficina en el ramo del Departa- 
mento para que-se le nombra, o tener competencia probada o reconocida. 

Art. 14. Corresponde al Subsecretario: 

1.2 La dirección general de los trabajos de la Secretaría; ) 

2.0 El estudio y preparación de todos los asuntos que deban someter- 
se a la resolución del Ministro, tanto en lo concerniente a la marcha ordi- 
naria del servicio, cuanto. en las reformas o innovaciones que convenga 
introducir en él; 

3.0 Firmar los oficios en que se transcriban do expedidos por el 
Presidente de la República; como así mismo, usando de la fórmula «por 
el Ministro», las providencias que exija la tramitación de los asuntos pen- 
dientes ante el Departamento; E 

4.2 Autorizar las copias de los documentos del respectivo Departa- 
mento y, previa solicitud del interesado, certificar la existencia de dichos 
documentos; y 

5.2 Legalizar la firma de los funcionarios o del Departa- 
mento. 

Art. 15. En los casos de inhabilidad temporal o ausencia del Subse- 
cretario de Estado, las atribuciones que le confieren los números 3.9, 4. y 
5.2 del artículo precedente, serán desempeñadas por el jefe de sección que 
el Presidente de la República designe. 

Art. 16. Podrán ser elegidos miembros del Senado o de la Cani ara de 
Diputados los Subsecretarios y demas empleados de las secretarías de Es- 
tado, pero deben optar entre el vargo de Senador o Diputado y sus r espec- 
tivos empleos. 

Art. 17. Habrá, además, en las secretarías, jefes de sección, oficiales 
de partes, archiveros y oficiales de número de 1.2 y 2.2 clase. | 

Podrá nombrarse también oficiales supernumerarios cuando las nece- 
sidades del servicio lo exigieren. 

Art. 18. Los jefes de sección tendrán la dirección amplrdn de sus 
respectivas secciones y la responsabilidad de los trabajos que se les enco- 
mienden. : > 
Art. 19. Deberán adquirir un conocimiento completo de las leyes 
decretos y antecedentes relativos a los asuntos comprendidos en su s res, 
pectivas secciones, como asimismo de los establecimientos e instituci ones- 
trabajos y funcionarios que dependan del Departamento en el ram o co, 
rrespondiente. - 

Art. 20. Los jefes de sección prepararán anualmente el presupu esto 
de gastos del Departamento en sus secciones respectivas y cuidarán de que 
se lleven en orden los libros que requiera el servicio. 
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Art. 21. Corresponde al oficial de partes: 

Sellar y remitir la correspondencia oficial y enviar a las oficinas y fun- 
cionarios respectivos las demás piezas que se tramiten en el Departamento; 

Llevar los libros que el reglamento de oficina le encargue; 

Suministrar a los interesados los datos que soliciten sobre los asuntos 
en que tengan interés, en conformidad a las instrucciones que le imparta 
el Subsecretario. (Decreto 1,931, Octubre 17 de 1913). 

Remitir a su destino las coplas de las piezas que hayan de publicarse 
en el Diario Oficial y en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno, 
previo el visto bueno del jefe de la oficina. (Decreto del Ministerio del Inte- 
rior núm. 3,071, Julio 28 de 1910). 

Art. 22. Corresponde al archivero: 

La recepción y guarda de los documentos y libros que compongan el 

archivo de la secretaría, de cuya conservación será directamente respon- 
sable; 

La custodia del sello o sellos del Departamento; 

La conservación o cuidado de los objetos y útiles del servicio de la 
oficina; 


Dar copia de los documentos que corran a su cargo, cuando así lo or- 
denare el Subsecretario; 

Llevar los libros que el reglamento respectivo le encomiende. 

Art. 25. Los oficiales de número desempeñarán las funciones que 
exija el despacho de los asuntos que corrieren por la sección a que estén 
asignadas ylas que exija el curso y despacho de todos los asuntos de la 
secretaría. : 

Los oficiales supernumerarios prestarán los mismos servicios. 

Art. 24. Los porteros y mensajeros que el artículo 27 asigna a cada 
Departamento, desempeñarán sus oficios en la forma que determinen los 
reglamentos y los jefes de las respectivas oficinas. 
| Art. 25. No podrá ser nombrado oficial de número de cualquiera de 
los Departamentos de Estado ningún individuo que no haya obtenido el 
título de bachiller en humanidades y que no haya cumplido dieciocho años 
de edad. 

Para ser nombrado oficial de número de primera clase, en propiedad, 
se requerirá, además, conocimiento de Derecho Público Administrativo y 
del ramo especial que corresponda al Departamento a que el individuo pre- 
tenda ingresar. 

Para ser nombrado jefe de sección se necesitará haber rendido el exa- 
men de Derecho Público Administrativo, y, además, en el Departamento 
del Interior, el de Código Civil; en el Departamento de Relaciones Ixterio- 
res y Culto, los de Derecho Internacional, Código Civil y Derecho Canó- 
nico; en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública, los de Código 
Civil y Código Penal; en el Departamento de Hacienda, los de Contabili- 
dad, de Economía Política, de Código Civil y de Comercio; en los Depar- 
tamentos de Guerra y Marina, el de Derecho Internacional; y en el Depar- 
tamento de Industria, el de Código de AOAAna o los de Topografía y Ar- 
quitectura. 

Art. 26. Los empleados de planta de a Departamento serán: 

1. En el del Interior: un Subsecretario, dos jefes de sección, un ofi- 
cial de partes, un archivero, dos oficiales de número de primera clase, tres 
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oficiales de número de segunda clase. (Ley 1,921, que crea la Sección de 
Administración Sanitara); 

2.0 En el de Relaciones Ixteriores y Culto: un Subsecretario, dos jefes 
de sección, de lus cuales uno desempeñará las funciones de traductor e in- 
térprete, debiendo poscer, a lo menos, los idlumas francés e inglés; un ofi- 
cial de partes, un archijvero, dos oficiales de número de primera clase, tres 
oficiales de número de segunda clase; 

-3.0 En el de Justicia e Instrucción Pública; un Subsecretario, dos jefes 
de sección, un oficial de partes, un archivero, dos oficiales de número de 
primera clase, dos oficiales de número de segunda clase. (Ley 1,296, que 
divide el Ministerio en dos Departamentos y ley 1,935, que fija el número 
de oficiales del de Instrucción Pública); 

4. En el de Hacienda: un Subsecretario, dos jefes de sección, un ofi: 
cial de partes, u» archivero, dos oficiales de número de primera esa tres 
oficiales de número de segunda clase; | 

5.2 En el de Guerra: un Subsecretario, dos jefes de sección, un oficial 
de partes, un archivero, dos oficiales de número de primera clase, tres ofi- 
ciales de número de segunda clase; : 

6.2 En el de Marina: un Subsecretario, un jefe de sección, un oficial 
de partes y archivero, un oficial de número de primera clase, dos oficiales 
de número de segunda clase; 

7.2 En el de Industria: un Subsecretario, tres jefes de sección, un ofi- 
cial de partes, un archivero, tres oficiales de Lúmero de primera clase, tres 
oficiales de número de segunda clase. (Ley 2,613, de creación del Depar- 
tamento de Ferrocarriles). 

Art. 27. Cada una de las secretarías tendrá un primer y un segundo 
porteros, y los mensajeros que el Presidente de la República determine. 


1V.—Del despacho del Presidente de la República 


Art. 28. Habrá un oficial del Presidente de la República, encargado 
de su correspondencia y auxiliado, si fuere necesario, por un oficial de se-. 
gunda clase. 

Las funciones de estos empleados terminarán con las del Presidente 
que los hubiere nombrado. 


V.—De la Secretaria del Consejo de Estado 


Art. 29. La Secretaría del Consejo de Estado será servida por los em- 
pleados que fija la ley de 17 de Junio de 1873, debiendo gozar el Secreta- 
rio una renta anual de dos mil quinientos pesos, y el oficial de pluma, la 
de ochocientos pesos. 

El Secretario recibirá, además, cien pesos anuales para gastos de es- 
critorio. 

VI.—Del Archivo General de Gobierno 


Art. 30. En un Archivo General que estará bajo la dependencia in- 
mediata del Departamentp de Justicia e Instrucción Pública, se deposita- 
rán en el mes de Abril de cada año, todos los documentos existentes en 
los archivos particulares de los diversos Departamentos que tengan más 
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de cinco años de fecha, y los libros copiadores de los mismos que tengan 
más de diez. 

Art. 31. Esta oficina constará de tantas secciones cuantos sean los 
Departamentos de Estados; y estará a cargo de ua archivero y dos ayu- 
dantes, cuyas funciones determinará un reglamento especial dictado por 
el Presidente de la República, (La planta de empleados del Archivo Gene- 
ral se fija por la Ley 1,925, Enero 25 de 1907). 

Art. 32. Los encargados del Archivo General no podrán manifester 
ni entregar originales o en copia, los documentos existentes en él, sin or- 
den escrita del Ministro o Subsecretario de Estado del Departamento res- 
pectivo. 

El que contraviniere a esta disposición, incurrirá respectivamente en 
las penas señaladas por los artículos 242 a 246 inclusive del Código Penal. 

Art. 33. El Archivo General tendrá para su servicio un portero. 


Vil. De la dotación de sueldos 


Art. 34 (2). Los empleados que establece la presente ley, gozarán de 
los siguientes sueldos anuales. 

Ministro de Estado: $ 24,000. 

Subsecretario de Estado: $ 20,000. 

Jefes de sección: $ 12,000. 

Oficiales de partes: $ 6,000. 

Archiveros: $ 4,806. 

Oficiales de número de primera clase: $ 3,600. 

Oficiales de número de segunda clase: $ 3,000. 

Oficiales supernumerarios: $ 2,400. 

Oficial del despacho del Presidente de la República: $ 10,000. 

Archivero general: $ 10,000. 

Porteros primeros: $ 1,800. 

Porteros segundos: $ 1,500. 

(Los sueldos que se indican se fijaron por las leyes 2,500, Marzo 28 
de 1911 y ley 3,870, de 10 de Mayo de 1918. 

Art. 35. Queda derogada la ley de 9 de Agosto de 1853 y los decre- 
tos anteriores a la presente fecha, relativos a esta materia: 


ARTÍCULOS TRANSITORIOS 


1.2 Un reglamento dictado por el Presidente de la República, deter- 
minará en cada “Departamento los deberes especiales de cada uno de los 
empleados establecidos por la presente ley, y señalará las reglas de órden 
interno de la oficina. 

2. Los actuales empleados que quedaren sin colocación, tendrán de- 
recho a una gratificación correspondiente a seis meses del sueldo que dis- 
frutaban, si tuvieren menos de diez años de servicios. 

Si el empleado hubiere servido diez años o mas y no tuviere dere- 
cho a jubilarse, la gratificación se aumentará en un cinco por ciento del 
sueldo anual por cada año cumplido que exceda de diez. 

3.0 El Presidente de la República pondrá en vigencia las disposicio- 
nes de la presente ley, dentro de los noventa días siguientes a su promul- 
gación. 


4.4 RECOPILACIÓN 


Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 


y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como a de la 
República.—Josk MaxusL Banmacena —Oárlos Antúnez. 


Leyes complementarias 


Santiago, 22 de Noviembre de 1888.—Por cuanto etc.— Artículo 
único. Lo concerniente al ramo de colonización que en conformidad a la 
ley de 21 de Junio de 1887, corresponde al despacho del Departamento 
de Industria y Obras Públicas, corresponderá desde la fecha de la pro: 
mulgación de la presente ley, al despacho del Departamento de Relacio- 
nes Esteriores y Culto. Y por cuanto, etc.—JoséÉ ManueL BALMACcEDA.— 
Prudencio Lascano. 

Gllico 15 de rr de 1899.—Ley 1,296.—Por cuanto etc.— 
Artículo 1.2 Divídese en dos Departamentos de Estado el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública. 

Uno se llamará Ministerio de Justicia y el otro Ministerio de Instrue- 
ción Pública. | 

Ambos serán servidos por un solo Ministro. 

Art. 2.2 El Ministerio de Justicia tendrá la siguiente plena de em- 
pleados: 

Un subsecretario. 

Un jefe de sección. 

Un oficial de partes. 

Un estadístico. 

Un oficial de primera clase. 

Un oficial de segunda clase. | 

Los oficiales auxiliares supernumerarios que reclamen las necesida- 
des del servicio, y 

Dos porteros. 

El Ministerio de Instrucción Pública tendrá la siguiente planta de 
empleados: 

Un subsecretario. | 

Un jefe de sección de instrucción superior, especial Ñ secundaria. 

Un jefe de sección de instrucción primaria. 

Un oficial de partes. 

Un archivero. 

Un oficial de primera clase. 

Un oficial de segunda clase. 

Los oficiales auxiliares supernumerarios que reclamen las necesida- 
des del servicio, y 

- Dos porteros. 

Art. 3.2 Los sueldos de estos empleados serán los mismos que deter- 
mina la ley de 21 de Junio de 1887. 

El sueldo del estadístico será de mil ochocientos pesos anuales. 

Art. 4% Corresponde al Ministerio de Justicia: 

1.2 El despacho de los asuntos a que se refieren los números ll a 9 
inclusive del artículo 4. de la ley de 21 de Junio de 1887; 

2. La estadística carcelaria; 
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3.2 La organización, inspección y vigilancia de las casas de présta- 
mos sobre prendas, a que se refiere la ley número 1,123, de 23 de No- 
viembre de 1898; 

4.2 La expedición de títulos de martillero público; y 

9.2 La concesión de personerías jurídicas. 

Jorresponde al Ministerio de Instrucción Pública: 

1.2 El despacho de los asuntos a que se refieren los números 10 a 13 
inclusive del artículo 4.2 de la ley de 21 de Junio de 1887; y 

2.0 Todo lo relativo a la ley de propiedad literaria de 24 de Julio de 
1834 y decretos complementarios. 

Art. 5.2 Las atribuciones de los empleados a que se refiere la presen- 
te ley, serán determinadas en reglamentos que dictará el Presidente de la 
República. 

Y por cuanto, etc. —Feberico Errázuriz.— Francisco J. Herboso. 


Santiago, 25 de Enero de 1907.—Ley 1,921.—Por cuanto etc.—Ar- 
tículo único. —Créase en la secretaría del Departamento del interior una 
Sección de Administración Sanitaria, que tendrá a su cargo todo lo rela- 
tivo a la Higiene y Beneficencia Pública. 

Esta Sección estará servida por un Jefe de Sección y un oficial de 
número, con el sueldo, las obligaciones e incompatibilidades establecidas 
en la ley de 20 de Febrero de 1906. 

El Jefe de Sección deberá además estar en posesión del título de mé- 
dico cirujano de la Universidad de Chile. 

Y por cuanto, etc.—Prebro Montr.— V. Santa Cruz. 


Santiago, 17 de Enero de 1912. —Ley 2,613.—Por cuanto, etc.—Ar- 
tículo 1.2 Habrá un nuevo Departamento de Estado que se denominará 
de Ferrocarriles, que estará a cargo del Ministro de Industria y Obras Pú- 
blicas y al cual corresponderá conocer de las materias indicadas en el nú- 
mero 5 del artículo 8. de la ley de 21 de Junio de 1887, con excepción 
de las relacionadas con los Ferrocarriles del Estado en construcción y en 
estudio: 

Ese Departamento constará del personal siguiente: 

Un subsecretario, con quince mil pesos al año; 

Un jefe de la Sección Estadística, con doce mil pesos al año; 

Un ingeniero jefe de la Sección de Ferrocarriles Particulares, con 
doce mil pesos al año; | 

Un ingeniero primero, con siete mil doscientos pesos al año; 

Un ingeniero segundo, con seis mil pesos al año; 

Un jefe de la Sección de los Ferrocarriles en Explotación, con diez 
mil pesos al año; 

Un contador jefe de la Sección de Contabilidad, con diez mil pesos 
al año; e 

Un contador ayudante, con seis mil pesos al año; 

Un oficial de partes y archivero, con seis mil pesos al año; 

Dos oficiales primeros, con tres mil seiscientos pesos al año cada uno; 

Dos oficiales segundos, con tres mil pesos al año; 

Tres oficiales auxiliares, con dos mil cuatrocientos pesos al año cada 
uno; 


e 
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Los empleados a que se refiere esta ley tendrán las atribuciones que, 
- para los de su clase, establece la referida ley de 21 de Julio de 1887. 

Art. 2.2 La dirección de lá actual Oficina de Estadística de los Ferro- 
carriles del Estado; sin perjuicio de la Inspección Técnica que correspon- 
de a la Oficina Central de Estadística estará sometida a las instrucciones 
que le imparta la sección de Estadística del Ministerio en cuanto a la re- 
colección de los datos necesarios. Los interventores de los ferrocarriles 
particulares y del ferrocarril longitudinal A de la Sección de 
Contabilidad. . 

Créase en la misma Sección de Contabilidad un puesto de tenedor 
de libros de imputación, con seis mil pesos al año, y un ayudante del mis- 
mo, con tres mil pesos anuales. 

Art. 3.2 Suprímense los siguientes puestos en el Ministerio citado: 


Jefe de la Sección Ferrocarriles, com. O 10,000 
Un oficial de número de primera clase, con. pd 3,600 
Un oficial de número de segunda clase, LO - 3,000 
Dos oficiales supernumerarlos, con dos mil cuatrocientos pesos i 
cada AmO A a 4.800 


Suprímense igualmente los siguientes puestos consultados en los 
Items que se expresan del presupuesto del mismo Ministerio: : 


Item 666. Ingeniero inspector técnico del Ferrocarril Trasan-. 
dino, debiendo desempeñar también las funciones de ins- 
pector de los Ferrocarriles particulares, con........... pi 0000 
Item 667. Un sub- -inspector de Ferrocarriles particulares, « con. 6 ¿000 | 


Art. 4. El Presidente de la República dictará el reglamento necesa- 
rio para la ejecución de esta ley. 

Artículo transitorio. Mientras se dicta la ley que reorganiza el servi- 
cio de los Ferrocarriles del Estado, el Director General tendrá las atribu- 
ciones que señala la ley de 4 de Enero de 1884 a este funcionario, y las 
que por la misma ley corresponden al Consejo directivo, debiendo some- 
ter a la aprobación del Gobierno los acuerdos que según dicha ley, la re- 
quieren. 

Se someterán también a la aprobación suprema la petición y resolu- 
ción de las propuestas públicas que excedan de diez mil pesos. 

Y por cuanto, etc.—R. Barros Luco.— Enrique Zañartu P. 


Santiago, 7 de Septiembre de 1909. —Ley 2,206.—Por cuanto el Con- 
greso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley: 

Art. 1.2 El Presidente de la República podrá, a virtud de decretos 
suscritos únicamente por el respectivo Ministro de Estado, dictar resolu- 
ciones sobre las siguientes materias: 

a) Comunes al despacho de todos los Ministerios: 

1.2 Concesión hasta por dos meses de licencia a los empleados públi- 
cos, sin perjuicic de la facultad que a los jefes de oficina otorgó el artícu- 
lo 7.2 de la ley de 24 de Junio de 1898, y concesión de feriados; 

2.1 Nombramientos en calidad de propietarios, interinos o suplentes, 
de empleados públicos, cuyos sueldos estén fijados en las leyes permanen- 
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tes o de presupuestos y que no excedan de dos mil pesos anuales, con 
excepción de aquellos que sean consultados por primera vez en la ley de 
presupuestos; | 

3.2 Aceptación de renuncia de los mismos empleos; 

4.2 Arrendamiento, hasta por dos años, de propiedades para el servi- 
cio público, cuya renta no exceda de dos mil pesos anuales; , 

5.2 Pagos de los gastos ordinarios de la administración, consultados 
en los items variables del presupuesto, que se indicaren en los decretos 
que dictará anualmente el Presidente de la República y hasta por el máxi- 
mum que en dichos decretos se fijare, con arreglo a las leyes y a los de- 
cretos que las reglamenten. 

B) Correspondiente al Ministerio del Interior: 

1.2 Concesión de premios de constancia a los empleados de policía; 

2.2 Aprobación de presupuestos anuales de las Juntas de Beneficen- 
cias, que no excedieren de cincuenta mil pesos; 

3.2 Aprobación de los contratos de, conducción de correspondencia. 

c) Correspondientes al Ministerio de Culto y Colonización: 

1.2 Aprobación de nombramientos de curas; 

2.2 Nombramiento de Comisiones de Fábricas de Templos; 

3.2 Otorgamientos de títulos a los colonos; 

4. Cancelación de las hipotecas constituídas por los colonos o subas- 
tadores de terrenos fiscales cuando hubieren pagados sus deudas. 

D) Correspondientes al Ministerio de Instrucción Pública: 

1.2 Concesión de becas en los colegios del Estado o subvencionados 
por él; 

2, Expedición de títulos a los normalistas. 

E) Correspondientes al Ministario de Hacienda: 

1.2 Concesión de permiso para que los buques procedentes de puer- 
tos extranjeros descarguen en puertos menores mercaderías que no adeu- 
den derechos de aduana; 

2.2 Fijación del recargo para el pago de los derechos de aduana; 

3.2 Arrendamiento de terrenos fiscales cuya renta no exceda de tres 
mil pesos anuales; 

4.2 Liberación de derechos de aduana con arreglo a las leyes y de- 
cretos que las reglamente. | 

F) Correpondientes a los Ministerios de Guerra y Marina: 

1.2 Concesión de premios de constancia; 

2.2 Permisos para cambiar de residencia; 

3.2 Rehabilitaciones para revistas de comisario; 

4. Permisos para contraer matrimonio; 

5.2 Gratificaciones a individuos de tropa por diez años de servicios. 

6) Correspondientes al Ministerio de Industrias y Obras Públicas: 

Concesión de privilegios exclusivos. 

Art. 2.2 Los decretos que sean firmados por los Ministros de Estado 
con arreglo al artículo precedente, lo serán «por orden del Presidente», y 
se expedirán y tramitarán en la misma forma que los decretos suscritos 
por el Presidente de la República. 

Cuando la Corte de Cuenta representare la ilegalidad de algún gasto, 
| el decreto de insistencia, en caso de dictarse, llevará la firma del Presi- 
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dente de la República y será refrendado por todos los Ministros del des-. 
acho. 
, Quedan derogadas las disposiciones de la ley de 16 de Septiembre de 
1884, en lo que fueren contrarias a este artículo. : 
Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 
República. —Puoxo Monrr. —Enrique A. Rodriguez. 


Domicilio de los concesionarios de beneficios fiscales 


Santiago, 28 de Agosto de 1886.—Por cuanto, etec.—Artícualo único. 
—Siempre que se-otorguen permisos o concesiones para la construccion 
de una obra o trabajo público, o para el goce de algún derecho a una per- 
sona o empresa particular, ellas o quienes sus derechos representen, aun 
cuando sean extranjeras y no residan en Chile, se considerarán domicilia- 
das en la República y quedarán sujetas a las leyes del país como si fueran 
chilenas para la resolución de todas las cuestiones que se susciten con 
motivo de la obra para la cual se otorgan el permiso o las concesiones. 

- Y por cuanto, etc.—Domixao Sawra María.-—José Ignacio Vergara. 


Publicación de las Leyes, Decretos y demás resoluciones 
del Gobierno 


DEBEN TENERSE COMO AUTÉNTICOS LOS QUE SE PUBLIQUEN EN EL 
«DIARIO OFICIAL> 


Santiago, 26 de Febrero de 1877.—Visto lo dispuesto por el artículo 
6.2 del Código Civil y por el decreto de 16 de Septiembre de 1830, decreto: 

Las leyes, los decretos y demás resoluciones del Gobierno que se pu: 
bliquen en el Diario Oficial de la República de Chile, se tendrán como 
auténticos y oficalmente comunicados, para q obliguen a las personas y 
corporaciones a quienes correspondan. 

Anótese y comuníquese.—Piwto.—José Victorino Lata 


ForRMA DE LA PUBLICACIÓN 


Santiago, 28 de Julio de 1910.—Núm. 3,071.—Teniendo presente: 1.2 
La necesidad de que se publiquen oportunamente las Leyes y Decretos 
Supremos que se relacionan con la Administracion de la República; 2. La 
necesidad de que el Diarzo Oficial aparezca en forma correcta y con indi. 
ces que hagan posible la consulta de los documentos que contiene, decreto: 

2.2 Los oficiales de partes de las Secretarías de Estado remitirán al 
Director de el Diario Oficial cada día, una trascripción de las leyes y de- 
cretos de interés general que deban publicarse integramente y uba minu- 
ta de los decretos de interés meramente po que deberán pop Hearos 
en extracto; 

3.9 El Director del Diario Oficial dará recibo a los oficiales de partes 
por las trascripciones y minutas en referencia y las entregará bajo recibo 
a la Imprenta Nacional, para que se publiquen en el Diario Oficial del 
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mismo día en que se reciban o a más tardar en la edición del dia si- 
guiente; 

La infracción de esta disposición por parte del contratista sin causa 
justificada, se considerará motivo bastante para poner término al contrato, 
en conformidad a la cláusula 12 del indicado cóntrato aprobado por de- 
creto núm. 1,515, de 19 de Abril de 1909; 

4 o El Director del Diario Oficial formará diariamente el índice por 
Ministerios de los documentos que se publiquen en cada edicion. Formará 
asimismo un índice trimestral por Ministerios y por materias y refundirá 
los índices trimestrales en elí ndice general de cada año; 

5.2 El Secretario del Consejo de Istado y los funcionarios que tengan 
a su cargo los servicios públicos cuyas actes o documentos deban publi- 
carse en el Diario Oficral, los remitirán también al Director del Diario 
Oficial en la forma establecida en el artículo 3.* de este decreto; 

6.2 Los decretos de pago, de traslación de fondos y de nombramien- 
tos de empleados públicos que en conformidad al artículo 36 de la Ley de 
Tesorerías y a la Ley núm. 80, de 17 de Agosto de 1893, deben publicarse 
integramente y en orden correlativo, serán publicadas en esta forma den- 
tro del plazo de tres días y bajo la muita que establece la cláusula 13 del 
contrato en referencia. 

La Dirección del Tesoro remitirá diariamente ¡os decretos que registre 
y Ordene cumplir el Director del Diario Oficial, quien firmará el recibo 
correspondiente y les dará el curso indicado en el artículo 3.2 Los decretos 
que envíe la Dirección del Tesoro irán precedidos de una lista formada 
por la Dirección que servirá de suficiente índice; 

71.0 Las Leyes serán publicadas en tipo del 13; los decretos regla- 
mentarios de carácter general en tipo del 11 interlineado; los decretos que 
los Ministerios ordenen publicar integramente y que no sean de carácter 
reglamentario o general en el mismo tipo del 11 sin interlíneas; las minu- 
tas ministeriales en tipo del 10 sin interlíneas; las actas del Consejo de 
Estado, las notas, informes v documentos de otro carácter, en el mismo 
tipo sin interlíneas; los decretos que envíe la Dirección del ¡Tesoro en tipo 
del 8 sin interlíneas; las listas de los mismos decretos en el mismo tipo” y 
en forma que ocupe solamente las tres cuartas partes del ancho de la co- 
lumna; los avisos, finalmente, en tipo 10 sin interlíneas. 

8.2 El Director del Diario Oficial autorizará la publicación de los avi- 
sos que envíen las oficinas públicas y de los avisos particulares a que se 
refiere la cláusula 5.2 del contrato respectivo. 
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"Tómese razón, comuníquese e insértese en el Boletín de las Leyes y 
Decretos del Gobierno. —FrerNánDEz A.—Luis Lzquierdo. 


Formación de expedientes y suma del contenido de notas 
y solicitudes 


Santiago, 1.2 de Julio de 1911.—Por Senado-Consulto de 24 de Mayo 
de 1820 se dispuso que, «para hacer más expedito el despacho de los ne- 
gocios judiciales y recurso a los supremos poderes, en todo oficio, memo- 
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rial o recurso que se elevare a Mos supremas Actoridados ejecutiva, legisla= 


tiva o judicial, se estampará al margen la suma de su contenido, pues de 
otra forma serían devueltos los memoriales, peticiones, recursos y comunica: 
ciones oficiales». 

Al iniciarse la presente Administración, el Ministro del Interior orde- 


nó se acetara lo dispuesto en el referido Senado-Consulto, pero, como 


hasta la fecha sólo por excepción se ha respetado dicha orden, el Departa- 
mento de mi cargo espera que, en lo sucesivo, U. se servirá dar estricto 
cumplimiento al Senado-Consulto de 1820, y que, en consecuencia, todos 
los oficios o peticiones que U. eleve a este Ministerio vendrán precedidos 
de una suma, en que se indique su contenido. Conduce al mismo objeto 
de facilitar el estudio y provisión del despacho el que las providencias o 
trámites y los informes en que a ellos se dé respuesta, se agreguen unos en 
pos de otros, en el más estricto orden, de manera, que su colocación material 
en el expediente, corresponda al orden y fechas en que se han pedido. Comun: 
mente, en la práctica los funcionarios que emiten un amforme agregan éste 


como primera foja del legajo y nó como última, lo que ocasiona pérdida de 


tiempo y un difícil estudio del asunto y así observan igual procedimiento 
otros funcionarios llamados a informar, que dejan el expediente al termi- 
nar su tramitación en un estado tal que hace muchas veces no solo difícil 
sino imposible su consulta. 

Se servirá U. así mismo, tener presente esta recomendación conjun- 
tamente con la anterior, que se refiere a la «suma del contenido de las 
notas». 


Decretos Supremos.—Se simplifica su tramitación 


Santiago, 14 de Junio de 1912 —Considerando que hay manifiesta 
conveniencia en dictar disposiciones que tengan por objeto simplificar y 
hacer mas expedita y rápida la tramitación de los decretos supremos. 

Que la comisión nombrada por decreto núm. 1,989, de 30 de Junto de 
1911, del Ministerio de Hacienda, acordó diversas medidas que consultan 


el propósito antes indicado, las que deben consignarse en decreto supremo 


a fin de que sean debidamente cumpiidas por las oficinas correspondien- 
tes.—He acordado y decreto: 

1.2 Siempre que en un mismo decreto supremo se ordene efectuar va- 
rios pagos a particulares o entrega de fondos a funcionarios que hayan de 
cumplirse por mas de una Tesorería Fiscal o se nombren o acepten renun- 
cias de diversos empleados para el pago de cuyos sueldos deba intervenir 
mas de una Tesorería Fiscal, la Dirección de Contabilidad procederá a re- 
frendar el gasto correspondiente por parcialidades, considerando cada una 
de las disposiciones que deban cumplirse por una Tesorería determinada 
como un decreto diferente; procediendo en igual forma la Dirección del 
Tesoro a registrar el decreto € Indicar al Tesorero Fiscal corr espondiente la 
cantidad de dinero que debe abonar. j 

Para facilitar esta operación, en el decreto respectivo se dividirán por 


artículos separados las disposiciones que deben cumplirse por diversas 


Tesorerías. 
2.02 Los MinIisterios deberán enviar al Director del Tesoro dos trans- 
eripciones en que esté contenido integramente el decreto y que dicha ofi- 
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cina destinara una a su archivo y otra al Diarto Oficial para su publicación, 
sin perjuicio de que en caso que el decreto deba cumplirse por varias Te- 
sorerías, remitan también mayor número de transcripciones. 

Cuando la extensión del decreto lo justifique, podrá cada Ministerio, 
además de las dos transcripciones integras a que se refiere el inciso. ante- 
rior, remitir a la Dirección del Tesoro una transcripción parcial del decreto 
para que se envíe a cada una de las Tesorerías que deban dar cumplimiento 
alo que en el decreto se ordena, y en que se comunique sólo la parte que 
a cada Tesorería le es indispensable conocer para su cumplimiento. En 
esta transcripción la Dirección del Tesoro procederá a indicar a la oficina 
pagadora la suma de dinero a que asciende el gasto. Estas transcripciones 
deberán dirigirse, según los casos, al Director del Tesoro en la siguiente 
forma: 

«Al Director del Tesoro para su cumplimiento por la Tesorería Fiscal 
e ie: 

«Al Director del Tesoro para su conocimiento y archivo; y 

«Al Director del Tesoro para su publicación en el Diario Oficial». 

Estas direcciones deben ir escritas en forma clara y al margen de la 
transcripción respectiva. | 

3.2 Registrado un decreto en la Dirección del Tesoro, será este de- 
vuelto, previo recibo y directamente por esta Oficina, al Ministerio que lo 
haya expedido. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las 
Leyes y Decretos del Grobierno.—Barros Luco.—Samuel Claro Lastarria 


Trámites para ordenar el cumplimiento de sentencias que obligan 
al Fisco 


Santiago, Enero 31 de 1913.—Núm. 225.—Considerando: 

Que no existen disposiciones supremas que establezcan la forma en 
que deba darse cumplimiento, por los Departamentos de Estado, a las sen- 
tencias que expiden los Tribunales de Justicia, que inupongan un desem- 
bolso al Erario Nacional; 

Que con frecuencia se ordena por la autoridad competente la reten- 

ción, a fayor de terceros, de cantidadez que deben deducirse de las sumas 
cuyo pago se dispone por el Decreto Supremo que se dicta en cumplimien- 
to de la sentencia judicial; 

Que los interesados en llevar a efecto dichas retenciones notifican a 
una Tesorería Fiscal determinada, y el pago correspondiente puede efec- 
tuarse por otra Tesorería Fiscal, quedaudo así burlados los derechos de 
los respectivos acreedores; 

Que en algunos casos se remiten a los Ministerios sentencias, que no 
se encuentran ejecutoriadas o que adolecen de omisiones o errores que 
deben subsanarse antes de dictar el Decreto Supremo, Decreto: 

Las sentencias que en copias autorizadas remitan los Tribunales de 
Justicia a los Departamentos de Estado en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 925 del Código de Procedimiento Civil, se enviarán al Consejo 
de Defensa Fiscal, a fin de que esta oficina estudie los respectivos antece- 
dentes y en vista de ellos exprese si no hay inconveniente para dictar el 
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decreto de cúmplase, debiendo indicar en su informe el nombre de la per- 
sona o personas a cuyo favor debe extenderse el decreto de pago. 

Los Departamentos de Estado ordenarán necesariamente que el pago 
se efectúe por la "Tesorería Fiscal correspondiente al Departamento donde 
se hubiere seguido el juicio en primera instancia. — * 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes 1 y Decretos del Gobrerno.—-BARROS Luco. —Manuel Rivas Vicuña. 


Proyectos de ley que importan compromisos de fondos. Serán 


firmados por el Ministro de Hacienda 


Santiago, 31 de Diciembre de 1913.—Núm. 3. 110.—Teniendo pre- 
sente: 

Que hay imperiosa necesidad de equilibrar los gastos con los recursos 
de que se puede disponer; 

Que uno de los medios de llegar a este resultado es que el Ministerio 
de Hacienda tenga conocimiento de todos los proyectos de ley que consul. 
ten gastos, ya que en conformidad a la ley orgánica de 21 de Junio de 
1887, tiene a su cargo la administracion de las rentas públicas, y, por lo 


tanto, debe conceder los recursos con que se cuenta para satisfacer dichos ! 


gastos; 

Que es lógico que el Ministerio de Hacienda se imponga de las auto: 
rizaciones que se pidan para efectuar gastos fuera de los Presupuestos o 
para suplementar éstos, desde que a él le corresponde remitir a las Cáma- 
ras el Proyecto de Presupuestos de Gastos de la Nación, y 

Que esta resolución se adopta provisionalmente, mientras se despacha 
por el Congreso Nacional el Proyecto de Ley que establece dichas medidas, 
Decreto: E 

Los proyectos de ley que sometan los diversos Departamentos a la 
deliberación del Congreso, y que importen gastos, reconocimiento de deu- 
das, o que comprometan pecuniariamente, en cualquier forma, la respon: 
sabilidad del Estado, deberán ser firmados por el Ministro del Despacho a 
quien corresponda el gasto y también por el Ministro de Hacienda. ) 

Las leyes que tengan alguno de los objetos señalados en el inciso an- 
terior, aun cuando no hayan tenido su origen en proyectos del Ejecutivo, 
serán promulgadas con la firma del Ministro correspondiente y la del 
Ministro de Hacienda. 


Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 


las Leyes y Decretos del Gobierno.—Barros Luco.—Rafael Orrego.—E. 
Villegas. —Enrique A. Rodríguez. —fue. Salas Ea, —R. Corbalán Melgare- 
Jjo.— Enrique Zañartu P. 


Entrega de Fondos. Forma en que Heber dictarse los decretos 
respectivos 


Santiago, 11 de Febrero de 1914.—Núm. 258.—Considerando: 

(Jue al Ministerio de Hacienda corresponde por ley el cuidado de la 
inversión de las rentas públicas y la inspección superior de las oficinas 
encargadas de su contabilidad y fiscalización; 


Que el Tribunal de Cuentas no puede ejercer de una manera eficaz. 
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las funciones que la ley le encarga sobre la inversion de las rentas nacio- 
nales si las autorizaciones de gastos carecen de la precisión y detalles ne- 
cesarlos; 

Que es indispensable que sean te las verdaderas necesidades 
de cada servicio público, como antecedente para el estudio de su reorga- 
nización; 

Que la Cuenta de Inversión debe presentarse cada año al Congreso 
Nacional.con todas las especificaciones del caso «sobre la naturaleza de los 
gastos llamados variables de la Administración Públicas, Decreto: 

1.2 Todo decreto que ordene poner con anticipación a disposición de 
un funcionario u oficina pública cualquier suma de dinero con cargo a un 
item variable del presupuesto o a una ley especial, deberá expresar de 
una manera concreta el objeto preciso del gasto con determinación de la 
especie de artículos que deban adquirirse, de la clase de trabajos que ha- 
yan de ejecutarse o de los servicios personales que corresponda remune- 
rar con dichos fondos y de la cuantía de cada una de las inversiones pro- 
yectadas. 

Si no fuera conocido de antemano el monto exacto del desembolso 
que se autoriza, el decreto deberá expresar en todo caso el máximum que 
en cada especie particular de gastos se faculta invertir y los precios uni- 
tarios, si los hubiere. 

La rendicion de cuentas que ordena la ley, se ajustará rigurosamente 
a la autorización decretada por el respectivo Ministerio y las oficinas de 
Hacienda no refrendarán ningún decreto en que se ponga a disposición 
de un funcionario u oficina, para gastos de aplicación varia o indetermina- 
da, el todo o parte de un Ítem aunque su glosa exprese que se trata de 
gastos diversos o generales. 

2.2 Lo dispuesto en el artículo precedente no se aplica a los decretos 
que ordenen entregar con cargo a los ítems de variables, fondos destina- 
dos al pago de asignaciones de beneficencia. En estos casos y siempre que 
se trate de un pago o subvencion anual o un servicio o institución parti- 
cular permanente, el abono se entenderá decretado por duodécimas partes 
mensuales, salvo resolución expresa en contrario y en esta forma efectua- 
rán el pago las tesorerías fiscales. 

3.2 La Dirección de Contabilidad dará cuenta mensualmente al Minis- 
terio_ respectivo y al Ministerio de Hacienda de los funcionarios que no 
cumplan con la obligación que les impone la ley de 20 de Enero de 1883, 
de pasar mes a mes a aquella oficina una cuenta en extracto de lo que 
hayan invertido en conformidad a las autorizaciones de gastos vigentes. 

4.2 La Dirección del Tesoro comunicará oportunamente a los Minis- 
terios correspondientes y al Ministerio de Hacienda, la suma a que as- 
cienden los sobrantes y reintegros de cualquiera autorización de gastos y 
en especial de los provenientes de las vacantes, licencias u otras causas en 
cada pago mensual del Ejército, de la Armada y de las policias fiscales. 

. Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Fobierno.—Barros Luco.—Riic. Salas Edwards. 
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Admisión de gestores en los asuntos de interés particular 


Santiago, 17 de Octubre de 1913.—Sección 1.2—Núm. 1,931.— Visto 


el decreto núm. 1,070, de 25 de Abrii de 1905, y a fin de complementarlo 


con las disposiciones necesarias para su cumplimiento, Decreto: 

1.2 No se admitirán como gestores de los asuntos de interés particu- 
lar que se tramiten por las Oficinas del Ministerio de Industria y Obras 
Públicas o del Ministerio de Ferrocarriles, sino a los propios interesados 
firmantes de la presentación o a sus apoderados que hubieren sido acredi- 
tados como tales en la Oficina de Partes; 

2.2 En los libros que se llevan en la Oficina de Partes, se ublora, 
además de la materia de la solicitud, la fecha de su presentación y el nom- 
bre del solicitante y su domicilio, el nombre y domicilio del apoderado, 
datos que se indicarán en la portada que se agregará a los expedientes 
que en dicha Oficina se inicien. 

Si el solicitante nombrare un nuevo apoderado u ocasionalmente co- 
mislionare a otra persona para que gestione sus diligencias, deberá acredi- 
tarlo por escrito en la Oficina de Partes, indicando el domicilio del apode- 
rado, a fin de que se haga la anotación correspondiente. 


Podrán también designarse apoderados en cualesquiera de las Oficinas 


en que se presente o se encuentre en trawitación la solicitud, y en estos 
casos deberá agregarse al expediente el documento firmado, por el intere- 
sado, en que se les acredite como tales. 

Si al manifestar el solicitante que designa 2 una persona para apode- 
rado, no lo hace por escrito, la Oficina respectiva se abstemdrá de dar 
curso al espediente hasta que se cumpla lo dispuesto en los incisos que 
preceden; 

3.2 Será motivo de amonestación: de postergación o de separación para 
los empleados, en caso de reincidencia, el que éstos acepten la intervención 
- en el estudio de los asuntos a que se refiere el artículo 1.%, de otras perso- 
nas que las ya expresadas, cualquiera que sea su categoria; 

4.2 Las informaciones sobre la tramitación y la resolución de los di- 
versos asuntos serán dadas a los interesados o sus representantes sólo por 
el Oficial de Partes, quien deberá negarlas a las personas que no acrediten 
su representación en conformidad al presente decreto; 


5.2 No se decretará ningún pago a nombre de los gestores 0 manda- 


tarios de la persona a cuyo favor corresponde hacerlo, sino a nombre de 
éstas, y cuando proceda, con el agregado de «o a quien sus derechos 1e- 
presente». Los representantes o cesionarios deberán acreditar esta cireuns- 
tancia ante la Tesorería u Oficina Pagadora. Se exceptúa el caso en que la 
cesión haya sido notificada legalmente, pero aún en este caso se expresará 
en el derreto que el pago se hace al cesionario del acreedor directo en su 
carácter de tal; : 

6.2 Los funcionarios de las la de Industria y Obras Públicas 
y de Ferrocarriles y los de las Oficinas de eu dependencia, fijarán una copia 
del presente decreto en un sitio visible de sus respectivas Oficinas, 

Tómese razón, comuniquese y publíquese. —Barros Luco.—Enrique 
Zañartu P. 


REGIMEN INTERIOR 


SIS 


LEY SOBRE LA MATERIA 


Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al si- 
guiente proyecto de ley de Régimen Interior: 


TíruLo I—De los Intendentes de provincia y Gobernadores 
de departamentos 


Artículo primero. Para ser Intendente o Gobernador se requiere estar 
en posesión de los requisitos necesarios para ser ciudadano elector. (Cons- 
titución, arts. 7 y 8. Ley 2,883, títulos II y I1]) 

Art. 2.2 No podrán desempeñar estos Cargos: 

1.2 Los sordos, los mudos, los ciegos, mi los que estén bajo interdic- 
ción judicial; y 

2.2 Los que se hallen procesados o hayan sido condenados por crimen 
o simple delito, salvo los contra la seguridad interior del Estado. 

Art. 3.2 Los cargos de Intendente y de Gobernador son incompatibles 
con cualquiera otro empleo público. (Ley de Municipalidades. Art. 103). 

Esta incompatibilidad no comprende a los militares, quienes podrán 
desempeñar estos empleos conservando su grado y antigúedad. 

Art. 4.2 Los Intendentes y Gobernadores, antes de ejercer sus cargos, 
rendirán una fianza equivalente al monto de su sueldo anual, para res- 
ponder por las indemnizaciones a que sean condenados por actos u omi- 
siones relativos al ejercicio de sus empleos. 

La fianza será calificada por el contador mayor. (El Tribunal de 
Cuentas). | 

Art. 5.2 El juramento que prescribe el artículo'163 de la Constitución 
será prestado por los Intendentes ante el Ministro del Interior o la autorl- 
dad que designe el Presidente de la República, y por los Gobernadores 
ante el Intendente de la provincia o el funcionario que éste nombrare. 

Art. 6.2 En los casos de ausencia o imposibilidad para desempeñar 
sus funciones, el Intendente será reemplazado por la pereona que hubiere 
designado el Presidente de la República. 

Mientras la persona nombrada asume el puesto, y en los casos urgen- 
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tes, el Intendente designará su subrogante, dando cuenta al Presidente de 
la República. 

Si el Intendente estuviere imposibilitado para atar la O 
lo reemplazará provisoriamente el secretario. 

Art. 7.2 El Intendente nombrará la persona que haya de DE 

al Gobernador en los casos de ausencia o imposibilidad. 

? El Gobernador podrá hacerlo en-los casos indicados en el inciso 27% 
del artículo anterior, dando cuenta al Intendente de la provincia. 


TíruLo IL.-—De los deberes y atribuciones de los Intendentes 
de provincia 


Art. 8. El gobierno superior de cada provincia en todos los ramos 
de la adwinistración, residirá en un Intendente, quien lo ejercerá con 
arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la Re- 
pública, de auIES es agente natural e inmediato. (Constitución, arts. 107 
110) 
¿ Ari De El Intendente es Gobernador del departamento en que está - 
la capital de la provincia. (Constitución, arts. 107 y 110). 

Como tal tendrá los deberes y atribuciones señalados en el título TIL 
de esta ley. 

Art. 10. El Intendente es Comandante General de Armas de la pro- 
vincia, salvo que el Presidente de la República nombrare a otra persona. 

Art. 11. El Intendente es responsable de los abusos que, con su tole- 
rancia, cometan los Grobernadores. 

Deberá amonestarlos o llamarlos al cumplimiento de su deber; y po- 
drá removerlos de su empleo en caso grave, dando inmediata cuenta al 
Presidente de la República para obtener su aprobación y para que se les 
someta a juicio, si hubiere causa bastante. 

El Intendente ejercerá estas atribuciones, procediendo de oficio o a 
peticion de parte. 

Art. 12. El Intendente puede conceder licencia hasta por un mes a 
cualquier empleado público de la provincia, pero sólo en casos urgentes 
en que el empleado que solicita la licencia no tenga tiempo para ocurrir 
al Presidente de la República. 

Siempre que ejercite esta facultad dará inmediatamente cuenta al 
o de la A (Derogado por la ley de licencias, núm. 1,041, 
art. : 

An 13. El Intendente es el órgano ordinario de comunicación entre 
el Presidente de la República y los Gobernadores. | 

Estos podrán dirigirse al Presidedís de la República en casos TE 
tes y cuando tengan que interponer queja contra el Intendente. 

El Intendente impartirá sus órdenes o circulará las o por 
conducto de los respectivos Gobernadores. 

Art. 14. Los deberes que impone esta ley a los Gobernadores con res- 
pecto al Intendente, afectarán a éste con relacion al Presidente de la Re- 
pública. 

Art. 15. Las relaciones que los núms. 1.*, 4. y 13 del artículo 21, 
establecen entre los Gobernadores y el Intendente, afectarán a éste con 
respecto al Presidente de la República. 
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La memoria que prescribe el núm. 19 del artículo 21, deberá pasarla 
el Intendente en la primera quincena del mes de Abril, haciendo extensivos 
sus datos y observaciones a toda la provincia. 

La visita que ordena el núm. 15 del artículo 21, deberá practicarla el 
Intendente de toda la provincia al hacerse cargo de su empleo. 


TíruLo III —De los deberes y atribuciones de los Gobernadores 
de departamento 


S ] ED) SPOSICIONES GENERALES 


Art. 16. El Gobernador es el representante del Poder Ejecutivo en 
el departamento y encargado de hacer cumplir la Constitución, las leyes 
y los decretos del Presidente de la República. (Constitución, arts. 108 y 
- 109). : 

Es Comandante de Armas del departamento, salvo que se nombre a 
otra persona. : 

Art. 17. El Gobernador no podrá ejercer funciones judiciales ni resol. 
ver. asuntos contenciosos, y en resguardo de sus atribuciones podrá promo- 
ver contiendas de competencia, teniendo presente lo dispuesto en los ar- 
tículos 10 y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 
y en el artículo 222 del Código Penal. 

Art. 18. Cuando surja contienda de competencia entre un tribunal de 
justicia y el Gobernador, éste suspenderá la ejecución del decreto materia 
dela contienda, y remitirá o pedirá que se remitan los antecedentes al Con- 
sejo de Estado. (Constitución, art. 95, núm. 5). 

Art. 19. El Gobernador no podrá requerir ningún servicio personal. 

No podrá exigir erogaciones de ningún género ni por causa alguna. 

Todos los negocios gubernativos se despacharán gratuitamente. 

Art. 20. Las personas qué falten al respeto debido al Gobernador, en 
la sala de su despacho o fuera de ella, serán castigadas por la autoridad 
judicial con las penas que señalan los números 3. y 4.2 del artículo 495 
del Código Penal. 


S 2.—DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR 


Art. 21. Son deberes y atribuciones dei Grobernador: 
| 1.2 Residir ordinariamente en la capital del departamento, asistir a 
su despacho los días no feriados, a horas determinadas, y dar audiencia 
diaria. 

Para salir del departamento necesitará permiso del Intendente de la 
provincia; 

2. Evitar toda invasión o violación del territorio y procurar el man- 

tenimiento de la paz y del orden públicos; 

| 3.2 Comunicar a las personas a quienes concierna, por medio de avi- 
sos, publicaciones o notificaciones, según su naturaleza, los actos que emanen 
del Poder Legislativo o Ejecutivo; 

4. Dar al Presidente de la República y al Intendente de la provincia 
los informes que se le pidan; 

5.2 Velar por el cumplimiento de los reglamentos que rijan los esta- 
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blecimientos públicos fiscales, dando cuerta de las irregularidades que 


notare; 
6. Hacer tomar razón, en secretaría, de todo nombramiento de em- 


pleado público que haya de ejercer su cargo en el departamento e 1m- 


partir las órdenes necesarias para su instalación, si el empleo es adminis- 


trativo; 

7.2 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de todos los emplea- 
dos públicos del departamento; 

8.2 Velar por la conducta ministeria) de los ] jueces y demás empleados 
judiciales del departamento. (Constitución, art. 73, núm. 3). 

De las faltas que notare en aquéllos dará cuenta al Presidente de la 
República, para los efectos del artículo 73, inciso 3.2 de la Constitución. 

Dará cuenta también a los jueces de letras de las faltas u omisiones 
en que incurran los jueces de subdelegación o distrito, para los efectos pres- 
critos en los artículos 45 y 46 de la Ley de Organización y Atribuciones de 
los Tribunales; 

9.2 Amonestar , apercibir y someter a juicio, según los casos, a los sub- 
delegados e inspectores, procediendo directamente respecto de los primeros, 
y por medio de éstos respeeto de los inspectores. 

Atenderá las quejas que se presenten contra estos funcionarios y re- 
solverá, oyéndolos previamente; pero cuando los hechos denunciados cons: 
titayeren un delito, el conocimiento del negocio conespondsa a los Tribu- 
nales de Justicia; 


10. Pedir datos o informes a los empleados públicos del departamento; 


por medio de decreto, si el empleado le estuviere subordinado; por qu 
en a contrar10; 

Visitar con frecuencia las Oficinas del Registro Civil, de correos, 
de el y de Hacienda, las escuelas, cárceles y demas establecimientos 


públicos fiscales del departamento y comprobar la existencia de fondos. 


Sí notare irregularidades o faltas, dará “inmediata cuenta al Intenden- 
te, y sl estuviere comprobada la sustracción de fondos fiscales, suspenderá 


al empleado culpable y lo someterá a la justicia ordinaria, dando cuenta a 


la Dirección del Tesoro; 


12. Dar aviso al Presidente de la República, siempre que disminuya 


o desaparezca la solvencia de los fiadores de empleados públicos; 

13. Enviar al Intendente de la provincia, en las épocas que indique la 
Oficina de Estadística, y con arreglo a los programas de ésta, los datos es- 
tadísticos pedidos. : 

Para el efecto, podrá solicitarlos, a su vez, de lo3 funcionarios y habi- 
tantes del departamento; 

14. Girar contra las tesorerías nacionales hasta por la suma de dos mil 


pesos, en casos extraordinarios, graves y urgentes, como ataque exterior, 


conmoción interior, inundación, incendio u otros en que no pueda retar- 
darse el gasto sin grave daño, dando inmediata cuenta al Presidente de la 
República para la aprobación del gasto. ¡ 

Si el Presidente de. la República no presta su aprobación, el Gober- 
nador deberá restituir. dentro de segundo día, la “suma. percibida o inver- 
tida; 

15. Visitar el territorio del departamento para llenar las obligaciones 
que le impone la ley, y atender a su adelantamiento; 


ada sá 
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16. Procurar que se respeten y conserven en el uso a que estén des- 
tinados los bienes fiscales y nacionales de uso público. 

Impedirá especialmente que se ocupe parte alguna de ellos; y que se 
hagan obras que impidan el uso común, teniendo presente lo dispuesto en 
el título TIT del libro II del Código Civil; 

17. Exigir la restitución de os bienes nacionales poseídos u ocupados 
sin derecho durante más de un año, requiriendo, en caso denegado, al 
promotor fiscal para que la solicite ante los Pribunales de Justicia; 

18. Conceder permiso para carga2í armas prohibidas, para hacer uso 
especial u ocupar alguna parte de los bienes nacionales de uso público 
hasta por un año, con excepción Ge las plazas y vías públicas, y para todo 
acto que la ley lo exija de autoridad competente, sin determinar cuál sea 
ésta. (Ley de Municipalidades, art. 32). 

19. Pasar anualmente en el mes de Febrero al Intendente de la pro- 
vincia una memoria sobre las mejoras realizadas en el departamento du- 
rante el año anterior, y sobre las necesidades que el Gobierno deba atender; 

20. Cooperar, en la órbita de sus atribuciones, a la ejecución de las 
órdenes y decretos de las autoridades públicas; 

Con respecto a las judiciales, cumplirá con lo prescrito en el articulo 
10 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 

21. Expedir órdenes de arresto en los casos en que la Ley de Garan- 
tías Individuales le conceda esta facultad. 

En el ejercicio de esta atribución se ajustará a lo dispuesto en la ci- 
tada ley; ¡ 

22. Decretar allanamientos, en los casos y en la forma indicados en el 
título V de esta ley; 

23. Disponer para el cumplimiento de sus atribuciones de la fuerza 
armada del Ejército, guardia nacional y policía existentes en el departa- 
mento. 

Los servicios de la guardia nacional y de policía sólo podrán reque- 
rirse con sujeción a las leyes que las rijan. 

Si el Gobernador no es comandante de armas, se dirigirá al que lo 
sea, pidiéndole que ponga a sus órdenes la fuerza armada, o que la mueva 
con el objeto que le indique; 

24. Remitir la fuerza armada que estuviere a sus órdenes a los Go- 
bernadores vecinos que la soliciten con motivos urgentes, salvo el caso en 
que tengan necesidad actual de ella; y 

29. Ordenar que, en los casos en que se haga uso de la fuerza públi-- 
ca, se proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 del Código 
Penal: 

Art. 22. En época de escasez de agua en los ríos, el Gobernador de- 
berá hacer cumplir las leyes y ordenanzas vigentes. 

Si surgieren cuestivnes entre particulares sobre el derecho de agua, o 
sobre su facultad para ejecutar obras dentro de la caja del río, el Gober- 
nador se limitará a impedir que en ella se ejecute toda obra nueva que no 
sea ordenada por un tribunal de justicia. 

Si el derecho a las aguas diere margen a cuestión entre la autoridad 
y los particulares, el Gobernádor sólo podrá tomar. medidas provisionales 
con el fin de conservar los derechos de agua de las poblaciones. 
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Las medidas gubernativas cesarán desde que los Tribunales de Justi- 
cia dicten resolución sobre ellas. (Ley de Municipalidades, art. 26, núm. 2). 


a IV.—De los subdelegados e inspectores 


Art. 23. Para ser subdelegado e inspector se pei COS 

1.0 Tener veintiún años de edad, 

2.2 Saber leer y escribir; 

3.2 No tener ninguna de las incapacidades de artículo 2.2 

Art. 24. Estos cargos durarán dos años. Sus nombramientos y remo- 
ciones se harán en conformidad a los artículos 111 y 112 de la Consti- 
tución. 

Art. 25. Los cargos de subdelegado e inspector son concejiles, y 8e 
servirán gratuitamente, so pena de incurrir en una multa de cien pesos a 
beneficio municipal. 

El nombrado que pague la multa quedará exento de servir en un pe- 
ríodo legal. 

Ninguna persona calificada en el departamento estará obligada a acep- 


tar estos cargos en los tres meses que preceden al día que deba hacerse la 


designación de vocales de las mesas calificadoras y receptoras. 
Art. 26. Excusa de desempeñar estos cargos: 
1.2 No residir en la subdelegación o distrito; 
2.2 Tener sesenta años de edad; 
Sa Estar ejerciendo otro cargo público; 


4. Haber desempeñado cargos públicos gratuitos durante seis años; y 


5.2 Haber servido igual tiempo en la guardia nacional o en los' cuer- 
pos de bomberos. 
Art. 27. El subdelegado es el jefe administrativo de la subdelegación. 
Debe auxiliar al Gobernador en el cumplimiento de los deberes ejer 
cicio de las atribuciones que le asigna esta ley. 
Debe cumplir las órdenes y comisiones que, dentro de sus incoada. 
le dé el Gobernador, y ejecutar los actos que éste le encargue especialmente. 
Dará al Gobernador todos los avisos que éste necesite para o 
sus deberes, 


Art. 28. El subdelegado que desempeña sus a fuera de los 


límites urbanos de la capital del departamento deberá ejercer las atribu- 
ciones que confieren al Gobernador los números 2. 16, 23 y 25 del artícu- 
lo 21, pero sólo procederá por sí mismo en casos urgentes. 

En lo demás, deberá pedir instrucciones al Gobernador y obrar con 
arreglo a ellas. | 

Art. 29, El subdelegado podrá expedir órdenes de arresto en los casos 
establecidos en el inciso 4.9 del artículo 3.2 de la Ley de Garantías Indivi- 
duales de 25 de Septiembre de 1884. 

Podrá además ordenar la captura de los delincuentes infraganti, en 
los casos y en la forma previstos en el título III de la citada ley. 

Art. 30. Los inspectores son los jefes administrativos de los distritos, 
en los cuales deben cooperar al buen desempeño de las funciones seña- 
ladas al subdelegado, y cumplir las órdenes que éste les tramita o imparta. 

Art. 31. El inspector tendrá la facultad que concede al subdelegado 
el inciso 2.* del artículo 29.. 


5. 
SS 

8 
s 
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Art. 32. El número de subdelegados de cada departamento y el de 
distritos de cada subdelegación, sus límites y designaciones, serán fijados 
por el Presidente de la República, previo inferme de la Municipalidad 
respectiva. | 

Tíruno V.—De los allanamientos 


Art. 33. Corresponde a la autoridad judicial dictar los decretos de 
allanamiento. 

El Gobernador podrá expedirlos sólo en casos en que este título lo 
autoriza. 

Art. 34. Los establecimientos destinados a espectáculos o al servicio 
y recreo de toda clase de personas podrán ser allanadas por orden escrita 
del Gobernador, siempre que se estime necesario para asegurar el cumpli- 
miento de las leyes y ordenanzas; pero en caso de desórdenes o excesos, se 
podrá penetrar sin necesidad de orden especial. 

Art. 35. El Gobernador podrá decretar el allanamiento de una pro- 
pledad particular, contra la voluntad de sus moradores, en los casos si- 
guientes: 

1.2 Para hacer cumplir los decretos que legalmente se dictaren en 
tiempos de epidemia; 

2.0 Para impedir la propagación de incendios o las inundaciones; 

3.2 Para extraer un delincuente infraganti, por hechos que constitu- 
yan un crimen o un simple delito; 

4.0 Para arrestar a delincuentes en los casos en que el Gobernador 
- tenga facultad para ello, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.* de la 

Ley de Garantías Individuales de 25 de Septiembre de 1884; y 
-- 9.2 Para extraer un contrabando. * 

Art. 36. El subdelegado podrá decretar allanamientos en casos urgen- 
tes para los fines indicados en el inciso 1.2 del artículo 29 y en los núme- 
ros 1.%, 2.2 y 3.2 del anterior. S 

Art. 37. El allanamiento de casa particular se verificará en esta 
forma: 

- 1.2 El ejecutor presentará copia autorizada del decreto judicial o del 
mandato del Gobernador al dueño de casa o, a falta de éste, a cualquiera 
de las personas que se encuentren en la casa. 

En caso de no aparecer ninguna persona, lo leerá en alta voz y lo 
fijará en la puerta de calle; 

2.0 Acto continuo procederá al registro, sim emplear fuerza sino para 
abrir las:-puertas o penetrar en los lugares que se le resistieren, respetan- 
do las personas o cosas que no le ordene tomar el mandamiento; y 

3.2 Terminado el registro, el ejecutor se retirará, tomando precaucio- 
nes, en caso necesario, para evitar perjuicios al dueño de la casa allanada. 


Trruo VI.—De la responsabilidad 


Art. 38. Los Intendentes, Gobernadores, subdelegados e inspectores 
son responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de sus fun- 
ciones. 

Su responsabilidad civil € criminal se hará ALecHÑa ante los tribuna-: 
les establecidos por la ley. ' 
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Esta acción prescribirá en seis meses la desde el día en que 
tuviere lugar el acto u omisión que se les imputare. , 

Art. 39. Para instaurar acción civil contra un Intendente o Gobéería- 
dor será necesaria la declaración previa de la Corte de Apelaciones de ser 
admisible la demanda. * 

Para proceder do deberá proceder la declaración del Con- 
sejo de Estado de haber lugar a formación de causa. La respectiva Corte 


de Apelaciones recibirá las informaciones que se le ofrecieren para acredi- 


tar los hechos en que la petición de desafuero pueda fundarse. 
El Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre la solicitud en el tér: 
mino de sesenta días, y no se entenderá denegada sin el voto de las dos 


terceras partes del número total de los miembros de que se compone el 


Consejo. (Constitución, art. 29, núm. 2 1 95, núm. 8. Ley de Organización 
de los 'Pribunales, art. 67 y C. de P. Civil, art. 4). SS , 
Art 40. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, la 


¿persona ofendida o perjudicada por actos úu omisiones de' estos funciona: 


e» 


rios podrá reclamar por escrito ante ellos mismos. y 
Si estos persisten en sus resoluciones, el querellante tendrá derecho 
para ocurrir a la autoridad inmediatamente superior. 
Si esta aprueba lo obrado, podrá el reclamante acudir de grado en 
grado hasta llegar al Presidente de la República. 


TrruLo V Il Secretarías de Intendencia y de Gobernación 


Art. 41. Toda Intendencia tendrá un secretario, un oficial primero y 
los demás empleados que determine la ley. 

Art. 42. El secretario de Intendencia es el jefe inmediato de 1 : 
oficina. 

Sus deberes son: 

1.2 Observar y hacer observar las reglas que St Intendentes prescri- 
ban para el orden de la oficina, dirección y despacho de los negocios que 
en ellas ocurran; 

2 Imponerse de la a a oficial y dar cuenta de ella al In 
tendente; 

3.2 Redactar, con ta a las instrucciones que reciba, los decretos, 
las órdenes y la correspondencia oficial. 

4.9 Distribuir el trabajo de la oficina entre los empleados, velar por 
la conservación del archivo y cuidar de que los libros se lleven en orden; 

5.2 Asistir y hacer que los otros empleados asistan a la oficina duran- 
te las horas que señale el Intendente; 

E Estudiar las cuestiones legales que el Intendente le someta; 

o Autorizar los decretos, órdenes y resoluciones emanadas del Inten- 
dela y trascribir las que se dirijan a autoridades subalternas; 

8 % Llevar libros copiadores de todos'los decretos, notas y resoluciones 
que emanen del Intendente; 

9.2 Dar inmediato aviso al Presidente de la República, siempre que 
el Intendente no pueda hacerlo, de las ausencias o imposibilidades a que 
se refiere el art. 6.%; y 

10. Hacer los gastos de escritorio, llevando cuenta detallada que se 
someterá mensualmente a la aprobación del Intendente. : 
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Art. 43. Los oficiules harán los trabajos que les asigne el secretario 
en la forma que éste determine. Á cargo de uno de ellos correrá la sección 
de estadística, y a cargo de otro la formación y conservación del archivo, 

sin perjuicio de los demás trabajos que le fueren confiados. 

Art. 44. En ausencia de algún empleado de la secretaría por cualquier 
causa, los deberes del ausente serán desempeñados por el empleado que 
designe el Intendente. En ningún caso dará esta suplencia derecho a au: 
mento de sueldo. 

Art. 45. Cada Gobernador de departamento tendrá un oficial. de 
pluma. 

Estos oficiales serán nombrados por el Presidente de la República a 
propuesta del respectivo Grobernador, y tendrán las atribuciones y deberes 
de los secretarios de Intendencia en cuanto les sean aplicables. 

Art. 46. Los secretarios de intendencia y oficiales de Gobernación re- 
cibirán para gastos de escritorio las sumas que asigne la ley de presupuestos. 


TÍTULO FINAL 


Art. 47. Esta ley comenzará a regir un mes después de su promulga. 
ción, y desde esa fecha quedará derogada en todas sus partes la ley de 10 . 
de Enero de 1844. 

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, prue y llévese a efecto como ley de la 
República. 

Santiago, 22 de Diciembre de 1885.—DominGo Santa María —José 
Ignacio Vergara. | 


Visitas de los Gobernadores a los establecimientos y oficinas 


Núm. 5,405.—Santiago, 17 de Octubre de 1906.—Teniendo pre- 
sente: | 

1.2 Que conforme lo establece la Constitución del listado y la Ley de 
Régimen Interior, los Intendentes tienen a su cargo el gobierno superior 
de cada provincia en todos los ramos de la administración, debiendo ejer- 
cerlo con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente 
de la República, de quien son. los agentes maturales e inmediatos; y los 
Gobernadores son los representantes del Poder Ejecutivo encargados de 
hacer cumplir la Constitución y las Leyes y los decretos del Presidente de 
la República, siendo el Intendente Gobernador del departamento en que 
está la capital de la provincia; 

2. Que en consecuencia aichos funcionarios deben ejercer una actl- 
va y estricta vigilancia sobre todos los servicios, establecimientos y bienes 
públicos, por lo cual la Ley de Régimen interior de 22 de Diciembre de 
1885, entre otros deberes, les impone dentro de sus respectivos territorios, 
los de velar por el cumplimiento de los reglamentos que rigen las estable- 
cimientos fiscales, vigilar el cumplimiento de las obligaciones de todos los 
empleados públicos, velar por la conducta ministerial de los jueces y de- 
más empleados judiciales, visitar con frecuencia las oficinas y estableci- 
mieutos públicos y velar por los bienes fiscales y nacionales de uso público; 

3.2 Que es de buena y correcta administracion que dichos funciona- 
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rios cumplan esos deberes con todo celo y regularidad, ejerciendo de este 
modo Ja inspección y fiscalización que se les tiene emoomendadas-para la 
debida marcha de los servicios y buen desempeño de los empleados púbi: 
cos, en sus respectivas provincias y departamentos. 

Visto además lo dispuesto en el artículo 13, número 2.9 de la Consti- 
tución del Estado, Decreto, E 

Artículo 1.2. El Gobernador del departamento practicará visitas a lo 
menos una vez al mes en las oficinas del Registro Civil, de correos de te- 


légrafos y de hacienda, en las escuelas, cárceles y en general en cada una. 


de las oficinas y establecimientos públicos o instituciones en que tenga in- 
gerencia el Estado o que sean subvencionados con dineros fiscales y que 
funcionen o estén situados en las ciudades cabeceras del departamento res- 
pectivo. 

Dichas visitas se practicarán cada tres meses respecto de las oficinas, 
establecimientos o instituciones que tengan su asiento fuera de la ciudad: 

Art. 2.2. Dicko funcionario levantará actas de las visitas que practi- 
que en un libro especial que se llevará en cada oficina o cc y 
en ella se anotarán los siguientes datos: 

1.2 Estado del edificio, reparaciones que necesite, si se han ejecutado 
y en qué forma los que se hubieren ordenado, causa de los deterioros y per- 
sonas responsables de ellos si las hubiere; a 

2.2 Iguales anotaciones respecto de las existencias, menajes y útiles; 

3.2 Conformidad de los inventarios, especies u objetos que deben agre- 
oárseles o suprimírseles; 

4.0 Regularidad de las cuentas y documentación y conformidad de 
los saldos; 

qe Necesidades que se observen; 

6.2 Irregularidades, faltas, omisiones e infracciones de las disposicio- 
nes que rigen los servicios, oficinas, establecimientos u obras que se visi- 
ten, medidas que se dicten o se hayan dictado por las autoridades superio- 
res para subsanarlas y si han sido o no cumplidas Ls anotadas en la visita 
anterior o si están cumpliéndose. 

Dichas actas serán suscritas por el Gobernador y el jefe respectivo y 
se enviarán al Intendente de la provinicia en duplicado. Igualmente hir- 
mado. 

Este funcionario formará con ellas legajos por departamento. 

Art. 3.2 Para los efectos del artículo 21, número 8, de la Ley de 
Régimen Interior, como encargados de velar por la conducta ministerial 
de los jueces y demás empleados judiciales, el Gobernador se impondrá de 
ella por todos los medios que su prudencia le sugiera e informará al res- 
pecto al Ministerio de Justicia por intermedio del Intendente. 

Se impondrá personalmente de la conducta funcionaria de los jueces 
de subdelegación y de distrito. 


Esta inspección se hara cada seis meses en los juzgados de la ciudad 


cabecera y cada año en las rurales. 

Pura las actas de estas visitas, que se extenderán en lo pertinente 
conforme al artículo 2.%, se llevará un libro o que se pOsIuara en la 
Gobernación. ; 

Art. 4. Como encargado de la conservación y claras: de los bie- 
nes fiscales, deberá el gobernador en las visitas que practique en las teso- 
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rerías fiscales, cuidar que estas oficinas tengan copias de los inventarios 
de todas las dependencias y establecimientos públicos y que se anoten en 
ellos las agregaciones o supresiones que se ordenen. 

Cuidará también que se lleve en dichas oficinas un libro, que se lla- 
mará «Libro de Bienes Raíces Fiscales», en el cual se anoten todos los 
bienes raíces fiscales, con expresión de sus deslindes, fecha y número de 
los títulos y de su inscripción, ocupación o uso actual y las medidas que 
se adopten para la conservación o restitución de su posesión y propiedad 
por el Fisco o la Nación. 

Para este efecto procederá en unión del tesorero y promotor fiscal a 
formar o completar el inventario de dichos bienes, recabando a este fin los 
antecedentes e instrucciones del caso del Ministerio de Hacienda, a quien 
darán cuenta cada dos meses de la labor que realicen. 

Si dichos bienes estuviesen ocupados por particulares, se espresará el 
título en virtud del cual lo ocupen, indicando su fecha, autoridad que lo 
haya otorgado, plazo de la ocupación y el número que le corresponde en 
el registro del notario ante quien se haya extendido, si fuere escritura pú- 
blica. 

Art. 5.2 ParaJa debida vigilancia de las obras fiscales que se cons- 
truyen o reparen en el departamento, practicará el mismo funcionario 
visitas en ellas con la frecuencia posible y a lo menos una vez en cada 
quincena si estuviere en la ciudad cabecera y asistirá a la recepción de 
dichas obras. 

Levantará actas de cada una de las visitas quincenales ep un libro 
que se llevará en la Gobernación y en que se consignarán todas las irre- 
—gularidades o infracciones en que incurran los contratistas y empleados 
fiscales y darán cuenta en el acto al Ministerio de Obras Públicas por in- 
termedio del Intendente respectivo. 

Las visitas a las obras públicas que se ejecutaren fuera de la cabece- 
ra del departamento, las practicará una vez al mes a lo ménos. 
| Los trabajos que se ejecuten en los caminos, sin perjuicio de la ins- 
pección periódica ordenada respecto de las obras públicas en general, 
serán reconocidos especialmente a su terminación y entrega. 

- Asociarán a estas visitas a los ingenieros de la Dirección de Obras 
Públicas que se encuentren en la cabecera del departamento. 

Art. 6.2 El Intendente en vista de las actas que reciba de los gober- 
nadores, adoptará las medidas que estén dentro de sus facultades y reca- 
bará del Gobierno, por el órgano del Ministerio respectivo, las que corres- 
pondan a la aprobación de las que dicten, cuando ello se requiera, 
acompañando en tal caso copia de las actas de visitas y documentos que 
sea menester. 

Art. 7. El Intendente cuidará que los gobernadores practiquen las 
visitas ordenadas, requiriéndoles y amonestándoles en caso necesario y 
darán cuenta al Ministerio del Interior de las infracciones de este decreto. 

Art. 8. Será responsable el Intendente o Gobernador de los vicios o 
defectos que no corrigieren dentro de sus facultades o de que no dieren 
cuenta al Gobierno con la oportunidad y tiempo debidos. + .- 4) e 

Tómese razón, regístrese, comuniquese, publíquese einsértece en el 
Boletín de las Leyes y Decretos del Grobrerno. —Monrr. —Javier A. Figueroa. 
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Por cuanto el Congreso Nacional la aprobado el «siguiente proyecto: 
de ley: 


1—Contribuciones 


Artículo primero. La recaudación de las contribuciones se verificará 
en virtud de una ley que la autorice. 

La autorización será por el término de dieciocho meses. (Constitu- 
ción, arts. 28, núms. 1 y 3, 31 y 139). j 

Art. 20 En la ley se especificarán todas las contribuciones, tanto fis- 
cales como municipales que hayan de cobrarse. : 

En esa especificación se designarán las fechas de las leyes a que cáda 
contribución deba su origen. ] 


11 —Presupuestos 


Art. 3.2 Los gastos de la administración pública serán fijados anual- 
mente por la ley de presupuestos. (Constitución, art. 23, núms. 2, y 80). 
Art. 4.2 Los gastos se clasificarán, según su naturaleza, en fijos , VA: 
riables y autorizados por leyes especiales. | 
Cada una de las tres secciones se dividirá en partidas y éstas núme- 
ros o ítem. 
En las partidas de gastos fijos se designará da ley, contrato o decreto 
que autoriza el gasto. : 
En las partidas de gastos autorizados por leyes especiales, se expre- 
sarán éstas, el monto de la autorización y lo que queda por invertirse. 
Art. 5.2 Anualmente se pasarán al Congreso, en los primeros quince 
días de las sesiones ordinarias, los presupuestos para el año siguiente. Se 
acompañarán tambien cuadros en que se demuestren las alteraciones im-- 
troducidas con respecto a la ley vigente, un cálculo de las entradas ordi- 
maries y extraordinarias para el mismo año, y la existencia probable que 
pasará del año en ejercicio. | 
Art. 6. Todos los presupuestos serán adi por una sola 
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comisión de Senadores y Diputados. (Ley núm. 2,672, de Agosto 16 
de 1912). pos E 

Art. 7.2 La comisión, al informar sobre los presupuestos presentados, 
informará no solamente sobre el presupuesto de salidas sino tambien so- 
bre el de entradas y sobre los 'medios extraordinarios que se propongan 
para cubrir los gastos, si no bastaren para ello los recursos ordinarios. 

Art. 8.2 No podrá procederse a la discusión de los presupuestos sin 
haberse presentado la Cuenta de Inversión del año anterior. 

Art. 9.2 Las modificaciones que, se introduzcan en las partidas de 
gastos fijos por leyes de efectos permanentes y las que alteren los sueldos 
o los gastos establecidos en leyes especiales, se considerarán como proyec- 
-tos de ley que se discutirán y tramitarán como una ley independiente de 
la de presupuestos. 

Cuando las exigencias extraordinarias del servicio público demanden 
un aumento en la planta de empleados fijada por una ley permanente, 
se consultará el gasto entre las partidas variables del presupuesto. 

Cuando la Cámara revisora introdujere nuevos ítem en el presupues- 
to, se reputarán éstos como proyectos de ley para los efectos de su discu- 
sión y aprobación en la Cámara de origen. 

El desacuerdo de las Cámaras en alguna partida o ítem de los presu- 
puestos, no impide la sanción y promulgación de las demas partidas o 
item aprobados por ambas. 

- Art. 10. Toda indicación que se haga en la discusión de los presu- 
puestos para aumentar los gastos propuestos deberá expresar tambien los 
recursos con que deba cubrirse. 

La misma asignación de recurso deberá contener el mensaje o pro- 
yecto en que se soliciten suplementos a las partidas del presupuesto ya 
aprobado. 

Art. 11. La vigencia de la Ley de Presupuestos principiará el 1.? de 
Enero y terminará el 31 de Diciembre de cada año. 

Art. 12. Las partidas de gastos fijos del presupuesto se pagarán por 
_lae respectivas oficinas, sin necesidad de decreto ni otra ley que el mismo 

presupuesto. NE ] 

Los gastos no comprendidos en el inciso anterior, se cubrirán en vir- 
tud de decreto firmado por el Presidente de la República y el Ministro del 
ramo, refrendado por el Ministerio de Hacienda. (Ley núm. 2,206, de Se- 
tiembre 7 de 1909). 

Art. 13. No es permitido imputar gastos a leyes anteriores a la fecha 
del presupuesto vigente, salvo el caso en que la ley haya sido promulgada 
despues de la presentación al Congreso del presupuesto correspondiente 
al año en que se decrete el gasto. 

Tampoco es permitido imputar a las partidas fijas o variables del 
presupuesto de un año gastos hechos en años anteriores, ni alterar los 
sueldos de los empleados públicos fijados por ley, bajo la forma de cowmi- 
siones o gratificaciones; ni, por último, aplicar los item del presupuesto a 
distintos objetos de aquel a que han sido destinados. (Constitución, art. 
28, núm. 10). 

Art. 14. No se podrá exceder la suma fijada en cada ítem o partida de 
los presupuestos de gastos, salvo en los casos siguientes: 

1.2 De leyes posteriores a la promulgación de los presupuestos; 
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2.2 De sentencias ejecutorias, dictadas por autoridad competente; 

3.2 De comisiones que hubiere que pagar por las operaciones de em-. 
presas industriales o comerciales pertenecientes a la nación; 

4.0 De exigencias impostergables de provisión o de servicios que sean 
condición de la empresa misma y que no se hubiesen podido prever; y 

5.2 De aplicación a empleados que recibieren gratificaciones, mayores 
sueldos o pasaren a hospitales, en conformidad a los preceptos de las leyes 
correspondientes. 

Art. 15. Todo decreto de pago, antes de cumplirse, deberá ser regis-. 
trado en la oficina pública destinada para este efecto por la ley. Si el de- + 
creto no se ha dictado en conformidad a las prescripciones de la presente, 
la Dirección del Tesoro suspenderá el registro y hará observaciones por 
escrito al Presidente de la República. Si, no obstante esta representación, 
el Presidente de la República ordena, por segunda vez, el pago, la Direc- 
ción del Tesoro deberá dar cuenta a la Cámara de Diputados o a la Co- 
misión Conservadora si el Congreso estuviere en receso, y registrará el - 
decreto. 1 

Si el Director del Tesoro no observare o suspendiere el registro de 
decretos ilegales o no diere cuanta a quien corresponda de las observacio- 
nes que hubiere hecho, sufrirá la pena de suspensión del empleo, en su 
grado minimo, sin perjuicio de la responsabilidad civil. 

Art. 16. Los ordenadores de un pago ilegal son personalmente respon: 
sables. E 


111.—Cuenta de inversión 


Art. 17. En los primeros quince días de las sesiones ordinarias del 
Congreso se presentará impresa la cuenta general de las entradas y gastos 
fiscales del año anterior. 

Art. 18. Dicha cuenta, que será formada por la Dirección de Conta- 
bilidad y certificada por la Dirección del Tesoro, contendrá: 

1.0 El balance de la Hacienda Pública en el último día del año aque. 
se refiere. 

En el Debe de este balance figurarán: 

J. El valor calculado de las propiedades fiscales, ralces O muebles, 
según inventario; 

IL Los créditos a favor del Fisco, mencionando separadamente los 
constituidos en mora; 

TIT. El valor en pastas metálicas y otras existencias; y 

1V. El dinero de propiedad uscal ente en caja en las diversas 
oficinas el día del balance. 

En el Haber se expresarán: 

I. El monto nominal de la deuda pública, incluyendo los censos y es- 
pecificándose el tipo de intereses y las condiciones de amortización; y 

IT. Los acreedores del Estado por cualquier motivo. i o 

2. Una cuenta general de las entradas y a fiscales en el añoa 
que se refiere ) ] E 

En el Debe de esta cuenta figurarán: 3 

I. La existencia en dinero de propiedad fiscal que Ella en las Cajas E 
de la Nación el 31 de Diciembre del año anterior; | 
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II. Las entradas provenientes de cada una de las rentas públicas, es- 
pecificándose, y con distinción de las ordinarias y extraordinarias; y 

TIT. Los créditos contra el Fisco el 31 de Diciembre del año a que se 
refiere el balance. 

En el Haber se expresarán: 

I. Los gastos hechos en el año, segun los presupuestos. y leyes espe- 
ciales. En los item de las partidas de gastos variables o autorizados por las 
leyes especiales, se citará la fecha de los contratos en virtud de los cuales 
se hubiere hecho el gasto; 

II. Los créditos existentes contra el Fisco el 31 de Diciembre del año 
anterior; y 

TIT. La existencia en metálico que quedó el 31 de Diciembre del año 
a que se refiere la cuenta. 

3.2 Estados que manifiesten el movimiento en el año de los depósi- 
tos, de las existencias en pastas metálicas, bonos, 1ateriales de guerra fe- 
rrocarriles y demás existencias en almacenes pertenecientes al Estado. 

4. Cuenta detallada de los reintegros y de las devoluciones en el año. 

5.2 Operaciones efectuadas en el año por las oficinas que administran 
fondos fiscales. 

6.2 Cuadros que manifiesten las entradas y gastos de las empresas 
industriales, monopolios y servicios administrados por el Estado, como fe- 
rrocarriles, telégrafos, correos, etc. 

7.2 Un estado sumario de los contratos fiscales que se hubieren cele- 
brado, en el cual se expresarán el nombre de los contratantes y sus fiado- 
res, la duración o principales condiciones del contrato. 

Art. 19, La comisión de senadores y diputados nombrada para exa- 


minar los presupuestos, examinará también la Cuenta de Inversión, los 


balances de la Hacienda Pública y la conformidad de los saldos, existen- 


- cias y demás enexos que prescribe el artículo anterior. 


Art. 20. La resolución del Congreso aprobando o reprobando las cuen- 
tas de inversión, se comunicará al Presidente de la República para su eje- 
cución y publicación en el periódico oficial. 

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, lo he aprobado y sanciona- 


- do; por tanto, ordeno se promulgue y lleve a efecto como ley de la Re- 


rública. 
Santiago, 16 de Septiembre de 1884.—DominaGo Santa María.—La- 
món Barros Luco. 


Procedimiento que debe seguir la Comisión Mixta en la formación 
de los Presupuestos 


Santiago, 16 de Agosto de 1912.—Ley 2,672.—Por cuanto, etc. 

ArvícuLo primero. La Comisión Mixta de Senadores y Diputados que 
debe informar sobre el proyecto de ley de presupuestos, aprobará previa- 
mente el cálculo de las entradas probables y fijará la suma total de dichas 
entradas y su distribución entre los diversos Departamentos de Estado, de 
manera que quede determinado el máximum de los gastos de cada De- 
partamento. 

Art. 2.2 Dentro de la suma máxima asignada a cada Departamento 
de Estado podrán los Ministros, Senadores y Diputados hacer oportuna- 
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mente las indicaciones de aumento, disminución o variación que estimen 
convenientes. Esas indicaciones se harán ante la Comisión Mixta en el 
momento de la discusión de cada presupuesto, y podrán formularse por 
todos loz Senadores y Diputados, aunque no pertenezcan a la Comisión 
Mixta. 

Art. 3.2 La Comisión Mixta se pronunciará sobre todas las indicacio- 
nes formuladas, aceptándolas, modificándolas o rechazándolas, pero en 
ningún caso podrá excederse la suma máxima asignada a cada Ministerio. 

Art. 4.2 En la discusión del presupuesto en las Cámaras no podrán 
hacerse indicaciones de aumento de ninguna especie. Las indicaciones de 
este orden que en la discusión de los presupuestos se presentaren, se tra- 
mitarán como proyecto de ley. 

Y por cuanto, ete.—R. Barros Luco.—Manuel Rivas Vicuña. 


Reglamento de la aplicación de varios artículos de la ley 
sobre formación de presupuestos 


- Santiago, 24 de Diciembre de 1903.—Núm. 4,120.— Teniendo | pre- 
sente: 

(Que la inteligencia de las disposiciones contenidas en los artículos 11, 
12, 13 y 14 de la ley de 16 de Septiembre de 1884, sobre formación de 
presupuestos y cuenta de inversión, no está'sujeta, en la práctica, a un 
criterio fijo que permita obtener de su aplicación el orden y regularidad en 
la administración de los fondos públicos, que están llamados a producir; y 

Que el número 2.2 del artículo 73 de la Constitución Política del Es- 
tado confiere al Presidente de la República, entre sus atribuciones espe- 
ciales, la de expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea con: 
veniente para la ejecución de las leyes; 

Oídos los jefes de las oficinas de Hacienda, he acordado y Jóroo el 
siguiente reglamento para la aplicación de los artículos 11, 12, 13 y 14 de 
la ley de 16 de Septiembre de 1884, decreto: 

Artículo primero. De conformidad con lo dispuesto en el Aro VI.. 
- de la ley de 16 de Septiembre de 1884, sólo podrán aplicarse al presupues- 
to de un año, los gastos que ocurran en él y no en los anteriores o poste- 
riores a él mismo. 

Kn consecuencia, los sueldos o remuneraciones de cualquier género 
que se devengaren dentro de un año, sólo podrán aplicarse al presupuesto 
de él; y si se devengan en un lapso de tiempo que tome el tudo o parte de 
dos o más años, deberá aplicarse al presupuesto de cada año la parte que 
corresponda; salvo que se trate de remuneraciones que no puedan ser fija- 
das hasta la termivación de los servicios que las motivan, en cuyo caso se 
aplicarán al presupuesto del año en que terminen los servicios, sin perjui- 
cio de que las sumas dadas a cuenta, se deduzcan del prespo vigente 
a la fecha de su entrega. 

Los gastos que demande cualquiera de lus servicios a cargo del Esta- 
do, sólo podrán aplicarse al presupuesto vigente en el año en que tienen 
lugar. 

Los gastos de obras o trabajos de cualquier género que deban reali- 
Zarse en un período de tiempo que tome dos o más años, en toda parte, 
deberán aplicarse al presupuesto de cada año en la parte correspondiente. 
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Se entenderá que los sueldos y remuneraciones se devengan el año 
en que se prestan los servicios que los motivan, que los gastos de servicios 
a cargo del Estado tienen lugar el año en que se llena la necesidad que 
los ocasiona; y que los efectuados en obra o trabajos corresponden al año 
en que se han hecho el todo o parte de esas obras o trabajos. 

En ningún caso podrá tomarse en cuenta para la imputacion de un 
sueldo, honorario, remuneración o gasto, la fecha en que se cobre o cual- 
quiera otra que no se conforme con lo dispuesto en este artículo. 

Art. 2.2 Los contratos que celebre el Estado y que deban regir fuera 
del año de la vigencia del presupuesto que autoriza el gasto que imponen, 
llevarán la cláusula expresa de quedar sujetos a la condición de consultar- 
se los fondos necesarios en los presupuestos correspondientes al tiempo de 
gu vigencia, y de caducar el 1. de Enero del año en que no se consulten 
tales fondos. ¡ 

De esta condición se hará también mención expresa al pedirse o al 
aceptarse propuestas para provisiones o servicios que deban hacerse fuera 
del año en que se pidan o acepten las mismas. 

Sólo quedarán exentos de la condición apuntada los contratos que se 
celebren a virtud de una ley especial que fije el término de su duración. 

Art. 3.2 Toda autorización para invertir fondos fiscales, otorgada en 
cualquier forma por el presupuesto o por decreto supremo, con aplicación 
a variables, caduca el 31 de Diciembre del año a que corresponde, no pu: 
diendo, por tanto, después de esa fecha, hacerse inversión alguna a virtud 
de ella. 

Las autorizaciones concedidas en leyes especiales promulgadas con 
posterioridad a la presentación de los presupuestos de un año, figurarán 
en la ley impresa de presupuestos del año siguiente al final de la parte que 
corresponde al respectivo Ministerio, por el saldo calculado que quede por 
invertirse el 31 de Diciembre. 

Estas autorizaciones caducan el 31 de Diciembre del año siguiente a 
su promulgación, y después de esa fecha no podrá tampoco hacerse gasto 
alguno a virtud de ellas. 

Art. 4.2 Los contratos que celebren las instituciones, funcionarios o 
personas autorizadas legalmente, tanto para invertir fondos fiscales como 
para pactar dichos contratos, terminarán el 31 de Diciembre del año en 
que se otorguen y así se expresará en ellos siempre que sea necesario. 

Después de esa fecha no tendrán valor alguno para el Fisco y sólo 
podrán afectar a las personas que los hayan suscrito en nombre o repre- 
sentación de él. 

Si, no obstante la terminación de estos contratos en la fecha indicada, 
no fuere dable liguidarlos plenamente el último día del año, tomando to- 
das las medidas de previsión conducentes al objeto, podrá.solicitarse de la 
respectiva Tesorería deje en la cuenta de «sueldos y gastos por pagar» los 
fondos necesarios de que pueda disponerse para cancelarlos. 

Art. 5.2 Los fondos consultados en las partidas de gastos fijos del 
presupuesto que, según la disposición del artículo 12 de la ley de 16 de 
Septiembre de 1884, se pagan sin necesidad de decreto ni de otra ley que 
el mismo presupuesto, se abonarán por los respectivos tesoreros por duo- 
décimas partes y por mensualidades vencidas, salvo que se trate de sumas 
destinadas a algún servicio a cargo del Estado, en cuyo caso podrá dispo- 
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-nerse de ellos considerando adelantadas las mensualidades que se concep- 
túen necesarias. 
Los fondos consultados en gastos variables se pagarán en la misma 


forma que los anteriores, a virtud de decretos firmados por el Presidente 


de la República y el Ministro del ramo, refrendados por el Ministerio de 
Hacienda (1), salvo que se trate de sumas alzadas que se adeuden a virtud 
de leyes, sentencias o contratos debidamente celebrados o de adquisiciones 
hechas al contado, o que expresamente se disponga que no deben sujetar- 
se a esta forma de pago. En ningún caso podrán exceptuarse del pago por 
duodésimas partes y por_mensualidades vencidas las subvenciones y auxi- 
lios de todo género y las sumas consultadas para obras o reparaciones que 


no se realizan directamente por la Dirección de Obras Públicas o por los 


ingenieros del Estado. 

Art. 6.2 Los decretos que ordenan gastos con cargo a varlables serán 
cumplidos por los tesoreros sólo en vista de la trascripción que reciban de 
la Dirección del Tesoro. sta oficina no podrá trascribir ninguna orden 
de pago sin que el decreto haya sido refrendado por la Dirección de Conta- 
bilidad, tomando razón en el Tribunal de Cuentas y registrado por- ella. 

En la trascripción se hará constar la suma por que el decreto ha sido 
refrendado a fin de que el tesorero no pueda en ningún caso pagar mayor 
cantidad. (Decreto 49, Enero 2 de 1904). 

De los decretos de pago sólo se hará una trascripción al interesado una 
vez que haya obtenido el cúmplase del Ministerio de Hacienda. 

Art. 7.2 Queda absolutamente prohibido a los tesoreros hacer pagos 
que no sean ordenados en las condiciones anteriores, salvo únicamente 
aquellos que decretan los intendentes y gobernadores, a virtud de lo dis- 
puesto en el número 14 del artículo 21 de la Ley de Régimen Interior, de 
22 de Diciembre de 1885, y los comandantes generales de armas, 2 virtud 
de lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del título III de la Orleans del 
Ejército, respecto de las cuales deberán sujetarse a lo establecido ev el ar- 
tículo siguiente. 

Art. 8.2 Los pagos que ordenen los intendentes y sobe a vir- 
tud de la atribución citada en el artículo anterior, sólo se atenderán por 
los tesoreros, de conformidad con ella, cuando sean motivadas por ataque 
exterior, conmoción intertor, inundación, incendio o epidemia violenta. 

ln ningún caso y por ningún motivo podrán los tesoreros atender los 
pagos o contrataciones de pasajes de militares o empleados, conducción de 
reos que les ordenen dichos funcionarios, o cualesquiera otro que no se 
encuentren comprendidos en los que enumera el inciso anterior. 

Los pagos que ordenen los comandantes generales de armas, o sean los 
de provincia, a virtud de la atribución citada en el artículo 8." sólo se aten- 
derán por los tesoreros cuando sean motivados por ataques exteriores o con- 
moción interior, siéndoles, por lo demas, aplicable la disposición del inciso 
9.9 del artículo que precede. 

Art. 10. Los intendentes, gobernadores y comandantes generales de 


armas deberán obtener la aprobación suprema e imputación al presupues- 


to de los gastos que decreten dentro del "término de dos meses, contados 
desde el día en que los ordenen. ' E > 


(1) Dto. Junio 28 de 1901. 
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Si el tesorero no recibiese en ese plazo el decreto aprobatorio del gasto 
que fije su imputación al presupuesto, deberá aplicar el sueldo o asigna- 
ciones de cualquier género, que perciban dichos funcionarios, al reembolso 
de los gastos de que no han obtenido aprobación e imputación suprema, 
abonando a ellos sólo el saldo, si lo hubiere. 

Estos sueldos o asignaciones serán devueltos si posteriormente se 
aprobaren e imputaren los gastos decretados. 

Art. 11. Cuando se decrete uno de los gastos de que se trata, el teso- 
rero formará cargo por él al funcionario que lo ordena y cancelará este 
cargo con el decreto supremo que lo aprueba y fija su imputación o con el 
reembolso en dinero ordenado. 

Art. 12. Queda en absoluto prohibido a los tesoreros aceptar órdenes 
de pagos con cargos a otras oficinas, expedidas por los mencionados inten- 
dentes, gobernadores o comandantes generales de armas. 

Art. 13. Los jefes de servicios públicos indicarán con tiempo los gas- 
tos urgentes que pueda ser necesario efectuar y que hasta aquí se han 
atendido mediante decretos de los intendentes, gobernadores o comandan- 
tes generales de armas, o haciendo pagos con cargo a la ex-Intendencia 
del Ejército o a la Comisaría de Marina; y solicitarán del Gobierno los fon- 

dos necesarios para atender a ellos en el territorio de la República, durante 
el curso del año. 

El Gobierno concederá estos fondos ordenando su imputación y dis- 
poniendo queden en la oficina pagadora que indique el jefe de que se 
trate. 

Los jefes de servicio pasarán al tesorero en cuyo poder queden los 
fondos, una nota de las cantidades que presupongan sea necesario inver- 
tir en cada departamento y de los requisitos con que han de hacerse los 
BpiBOS: 

Este tesorero dará aviso por el primer correo a los tesoreros departa- 
mentales que pueden hacer pagos con cargo a él por las sumas y con los 
"requisitos que le haya indicado el jefe del respectivo servicio. 

Los tesoreros departamentales procederán en todo conforme a este aviso; 
y al comunicar los pagos que hicieren con cargo, remitirán sus comproban- 
tes al tesorero que tenga los fondos y éste deberá aceptarlo o rechazarlo a 
vuelta de correo. 

Los pagos urgentes que puedan ocurrir en servicios que no tengan un 
jefe superior, se indicarán por el respectivo Ministerio, procediéndose, por 
lo demas, como se dispone en este artículo. 

Art. 14. Las oficinas pagadoras de la República no podrán tener en 

sus cuentas gasto alguno por imputar. 

Art. 15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 
de 16 de Septiembre de 1884, los fondos consultados en el presupuesto 
sólo podrán invertirse en el objeto preciso para que se consulten en la 
glosa de su ítem. 

En consecuencia: 

No podrá aplicarse a construcciones, lo que se consulta para repara- 
- ciones y vice-versa; 

Ni en reparaciones ni en arreglos de muebles, lo que se consulta para 
reparaciones de inmuebles y vice versa; 

—Nien pagar un sueldo mayor, lo que se consulta para pagar un suel. 
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do menor, aun cuando haya estado vacante durante algún tiempo, y vice-. 
versa, salvo que se trate de asignaciones a profesores contratados que de- 
sempeñan varias asignaturas y cuyos contratos terminen por cualquiera 
causa. En este caso, podra repartirse la suma consultada en un item del 
presupuesto entre las personas que deban reemplazarlo; 

Ni en transportes, fletes, examen o vigilancia de construcción de ar- 
tículos, los que consulte para adquisición de los mismos. 

Ni en gastos previstos, lo que se consulta para imprevisto. 

Art. 16 Para que un gasto pueda ser aplicable a un imprevisto, será 
necesario: | 

1.2 Que se hava producido dentro del año en que es decretado; 

2.2 Que corresponda a una necesidad indiscutible e ineludible del 
Estado; 

3.2 Que no esté ni A considerarse comprendido en la glosa de 
ninguno de los ítem del presupuesto en vigencia; | 

4.2 (Que no corresponda a adquisición de colecciones, o de libros o 
mapas impresos, o de trabajos inéditos de este género; 

5.9 Que tampoco corresponda a comisiones que se confieran dentro o 
fuera del país, nia pasajes o fletes de equipajes de comisiones ad-honorem. 

Art. 17. Ningún funcionario o empleado público podrá devengar el 
sueldo que les está asignado en desempeño de otras funciones que las pro- 
pias del empleo o puesto de que es titular; ni permanecer alejado de éstos 
por otros motivos que el de licencia o feriado que le confiere la ley. o por 
llamado del jefe superior de quien dependa o del Ministro respectivo. 

Estos llamados no podrán tampoco apartar de sus funciones a un 
empleado por más de diez días, sobre los que emplee en el viaje de ida y 
vuelta al lugar donde desempeña sus funciones. 

Los tesoreros no abonarán sueldo alguno que se diga devengado en 
otras condiciones que las apuntadas. (Decreto de Diciembre 23 de 1905. 
Deroga este artículo). | 

Art. 18. Los ítem que consultan fondos para pasajes y fletes sólo. 
podrán ser invertidos en los pasajes y fletes de los funcionarios y emplea- 
dos públicos y de los objetos y artículos del Estado; y en ningún caso, de 
otros objetos o artículos ni en el vasaje de las personas de la familta, sir- 
vientes o dependientes de dichos funcionarios o empleados, salvo las ex- 
cepciones establecidas en la ley del servicio diplomático. (Decreto sobre 
gastos de transportes que se abonan a empleados. Noviembre 30 de 1898). 

Art. 19. Los excesos de los ítem del presupuesto a gue se refiere el 
artículo 14 de la ley de 16 de Septiembre de 1884, se sujetarán a las si- 
guientes reglas: 

Los gastos que demande el cumplimiento de las leyes. promulgadas 
después de los presupuestos que deben regir en un año, podrán ser impu- 
tados a los ítem de este presupuesto aunque se excedan; pero no podrán 
serlo a los ítem del presupuesto del año siguiente, nia dichas e a” 
ménos que estos consulten fondos. E 

En ningún caso podrán imputarse a estas leyes gastos que ocurran 
después de expirado el año de los presupuestos cuya. promulgación. les 
ha precedido. 

No podrán excederse los item del presupuesto con motivo de las € co- 


gi 
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misiones a que se refiere el número 3, por estar suprimido el ia a 
- CUYO servicio se referían. 

Las exigencias de previsión o de servicio a que se refiere el número 
4, no podrán ser otras que las de los ferrocarriles, por ser esta la única 
dependencia del Estado organizada en la forma de empresa a que el mis- 
mo número se refiere. 

Las partidas relativas a los servicios de carga y descarga por las adua- 
nas de la República, podrán excederse mientras se dicte un reglamento 
especial sobre la materia. 

Dichas exigencias deberán ser, además, impostergables y que por su 
naturaleza no hayan podido preverse. 

Las gratificaciones y mayBres sueldos a que se refiere el número 5, 
son sólo las establecidas por ley, como la de los premios de los profesores 
de instrucción, las asignadas al personal del Ejército que presta sus ser- 
vicios desde Taltal al norte, o al de marinos embarcados, etc. 

- Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Grobrerno.—Rirsco.— Miguel Cruchaga. 


Se deroga el articulo 17 del decreto anterior 


Santiago, 23 de Diciembre de 1905.—Cousiderando que el artículo 
17 del decreto supremo núm. 4,120, de 24 de Diciembre de 1903, que 
prohibe devengar el sueldo que le corresponde a un empleado o funciona- 
ro en otras funciones que las propias del empleo de que es titular, n1 per- 
mite a estos permanecer alejados de sus puestos por otros motivos que el 
licencia o feriado, niega al Ejecutivo una facultad, inherente a la Admi- 
nistración, que le confía Ja Constitución, de nombrar comisiones para es- 
tudios y otras diligencias que las leyes y presupuestos, en repetidas OCa- 
siones le encomienda, no pudiendo aproyechar la preparación especial 
que algún empleado o funcionario público”: tenga; > 

Que las disposiciones legales invocadas en el número anterior esta- 
blecen que el sueldo de un empleado debe gozarlo el que sirve el puesto, 
pero no impide que el A desempeñe una comisión remunerada con 
fondos distintos de los de su empleo, mantenga la propiedad de él y per- 
ciba el reemplazante el E fjado para el cargo Correa pondiente, 

En méritu de estas consideraciones, Decreto: 
Derógase el artículo 17 del decreto supremo núm. 4,120, de 24 de 
Diciembre de 1903, expedido por el Ministerio de Hacienda. 

La presente resolución empezará a regir desde el 1. de Enero de 
1906. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Grobrerno.—Rirsco.—belfor Fernández. 


Reglamento para la formación de los presupuestos y cuenta de 
inversión 


Santiago, 20 de Junio de:1912.—Núm. 1,647.—Visto lo dispuesto en 
el artículo 4.2 de la ley de 16 de Septiembre de 1884; en el núm. 7. del 
artículo 14 de la ley de 20 de Enero de 1883, que organizó las oficinas de 
Tesorería y Contabilidad, y teniendo presente: 
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1.2 Que la contabilidad se lleva por partida doble, pero hay conve-. 
niencia en determinar las cuentas del Mayor que. deben .existir para que 
sea fácil imponerse de la inversión de los fondos en los diversos destinos 
que la ley autoriza; 

2. Que el sistema de e los gastos sólo en fijos, variables y au- 
torizados por leyes especiales no permite saber con precisión la cuantía de 
las inversiones en cada clase de servicios, ni facilita la determinación de lo 
que se gasta en obras que aumentan el Activo Fiscal; 

3.2 Que debiendo amoldarse la contabilidad a la forma en que se ha- 
cen los presupuestos, es indispensable que éstos se ajusten a la que per-- 
mita establecer un sistema de armonía con las necesidades apuntadas, lo 
que se obtiene dándoles uniformidad, parf lo cual la ley de 20 de Enero 
de 1883 impone a la Dirección de Contabilidad la obligación de preparar 
el proyecto respectivo; 

4.2 Que la ley de 16 de Septiembre de 1884 dispone se presente con 
el balance de la Hacienda Pública una cuenta general de entradas y gas- 
tos, documento que debe conservarse porque representa el movimiento de 
caja de la Nación en el año financiero; 

5. Que asimismo hay conveniencia en determinar la forma del ba: 
lance de la Hacienda Pública y el modo cómo debe ser impresa la Cuenta 
de Inversión. 

Oído el Director de Contabilidad y en ejercicio de las facultades que 
me confiere el artículo 73 (82) de la Constitución Política y las leyes cita- 
das, he acordado y Decreto: 

Artículo 1.. Los presupuestos de gastos se formarán con arreglo a las 
o a 

Art. 2... Los Departamentos de Estado remitirán a la Dirección dE 
Contabilidad, antes del 15 de Abril de cada año, un estado de las modifi- 
caciones que se estime necesario introducir en la ley de presupuestos vl- 
gentes, especificando las razones que aconsejan las disminuciones o aumen- 
tos proyectados. 

Art. 3.0. La Dirección de Contabilidad procederá a preparar el Proyec- 
to de Presupuestos para cada Ministerio, dividiéndolos en partidas y éstas 
en ítem, colocando en cada partida o ítem la ley, decreto, contrato o ante-. 
cedente de donde proceda el gasto que en él se consigna. 

Art. 4.0: Para cada Ministerio formará las siguientes partidas, dividi- 
das en secciones por cada oficina o repartición de servicios, poniendo pri- 
mero los gastos fijos y después los variables: | E. 

1 Sueldos. : 

En este rubro se anotarán todos los sueldos del personal de cada una 
de las oficinas dependientes del Departamento. 

2.2 Empleados suplentes, supernumerarios, interinos, sobresueldos, 
viáticos, gratificaciones, premios y asignaciones para casa. 

Se colocarán aquí las sumas que se consultan a estas necesidades. 

3.2 Jornales. 

Se anotarán aquí los que consultan para remuneraciones por hora, 
día y semana, que no se empleen en construcciones. 

4.0 Pensiones de gracia, montepío, retiro y jubilaciones. 

5 Subvenciones. 

Kn esta partida se registrarán las subvenciones a esta ddie 0 
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corporaciones; gastos de excursiones, pasajes, gastos de Congresos cientí- 
ficos o de otra naturaleza análoga, pensiones a empleados o comisionados 
en el extranjero y gastos de propaganda. 

6.2 Beneficencia. 

Los servicios de hospitales, auxilios a establecimientos de beneficen- ' 
cia, cuerpos de bomberos. 

71,2 Fomento. 

- Las que se consulten para estudios de obras nuevas, regadío, investi- 
gaciones científicas, estudios de ferrocarriles, conservación de estableci- 
mientos de pesca, bosques, ornato, bibliotecas, museos y, en general, las 
destinadas a desarrollar las industrias o conservar las existentes, como sub- 
venciones a empresas industriales marítimas, etc. 

8.0 Saneamiento, médicos y medicinas. 

Las sumas que se inviertan para combatir epidemias, saneamiento 
distinto de obras permanentes, servicio médico, dental, salvo los empleos 
consultados como permanentes o por el año. S 

9. Gastos generales. 

Las sumas que se calculen para pasajes de empleados, fletes, alum- 
brado, lumbre, movilización de bultos, derechos de aduana, agua potable, 
gastos menores. material para empaquetar artículos, intereses, alimentación 

y rancho. 
| 10. Materiales, artículos de escritorio y libros. 

Las sumas que se destinen para materiales o útiles que se consuman, 
como ser: carbón, aceite, pintura, pólvora, municiones, papel, tinta, tiza, 
libros para escuelas y contabilidad y demás artículos que son destinados a 
consumirse. 

11. Reparaciones. 

Las que se destinen para conservación y reparación de edificios, cami- 
nos, instalaciones, ferrocarriles, puentes. 

Las mejoras o aumentos de obra se consultarán entre las de construc- 
ciones a que se refiere el número 16. 

12. Impresiones y publicaciones. 

Se anotarán las sumas que se inviertan para impresión de planos, 
mapas, especies valorizadas, etc. 

13. Arriendos. 

14. Enseres y útiles. 

Las que se consultan para adquisición de especies no fungibles, como 
ser: menaje, libros, máquinas de escribir, instrumentos, carruajes, elemen- 
tos de transporte terrestre o marítimo. 

15. Armamento y material. 

16. Construcciones. | 

Las sumas para obras que se acuerde ejecutar sea por contratos, sea 
por administración, incluyendo lcs gastos de inspección y fiscalización por 
medio de empleados a contrata. 

17. Equipo. > 

Lo que se destine para la ación de equipo para ferrocarriles. 

18. Servicio de deuda y garantías. 

19. Cuentas atrasadas. ] 

Las que se consulten para cuentas pendientes. 

20. Sentencias judiciales. 
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21. Imprevistos. 

22. Varios. 

Aquellas sumas que se consulten y no puedan clasificarse en las par- 
tidas anteriores. 

Art. 5. La Dirección de Contabilidad podrá proponer al Ministerio 

de Hacienda se abran nuevas partidas si las necesidades lo aconsejan. 

Art. 6.2 El presupuesto lo formará encabezando en el centro con el 
número de órden de la partida y su nombre; debajo de la naturaleza de si 
es fijo o variable el gasto, en seguida el nombre de la sección de ¿a parti- 
da o sea de la oficina a que corresponda; después a la izquierda, el hnúme- - 
ro de los ítem, que serán numerados correlativamente, en el centro la 111- 
dicación del objeto del ítem, en la primera columna de la derecha la suma 
de éste, en una segunda columna la suma parcial de cada sección, y al 
final de la partida la suma total de ella. Al fin del presupuesto, un resu- 
men de las diversas partidas. | 

Art. 7.2 Se considerarán gastos fijos únicamente: los sueldos fijados 
en leyes orgánicas de servicios, las sumas para el servicio de la deuda ex- 
terna, censos, deuda interna y para pensiones de retiro, montepíos, de- 
gracia y jubilaciones. Los demás gastos se colocarán en la sección va- 
riables. 

Art..8.0 Las autorizaciones concedidas por leyes especiales se carga- 
-rán en los libros a la partida que correspondería en el presupuesto, según: 
la naturaleza del gasto. 

Art. 9.2 Las partidas o Ítem que se rebistien por primera vez en el 
proyecto de presupuestos, las alteraciones que aumenten, disminuyan o 
supriman los gastos consignados en el presupuesto vijente, se imprimirán. 
con letra itálica e indicándose los fundamentos que justifiquen la modifi- 
cación que se introduce. | 

Art. 10. Se acompañará al proyecto de presupuestos un estado de- 
mostrativo de las alteraciones introducidas en él, con relación al presu- 
puesto en vigencia, y el cálculo de los recursos con que se cuente para 
hacer el servicio en el año venidero. En este cálculo se anotarán las razo 
nes que sirvan de fundamento para dejar inalterable el monto de cada 
fuente de entrada o las causas que lógicamente hagan presumir. un au- 
mento o disminución en la cifra de los recursos. 

Art. 11. La Dirección de Contabilidad deberá entregar impresos los 
proyectos de presupuestos al Ministerio de Hacienda, con el visto bueno 
del Ministerio respectivo a mas tardar el 25 de Mayo de cada año, a fin 
de que puedan ser remitidos al Congreso Nacional con el correspondiente : 
mensaje el día 1.2 de Junio. 

Art. 12. La Dirección de Contabilidad ajustará sus libros ES refren- 
dación a las disposiciones precedentes. | 

Asimismo, abrirá en su Mayor una cuenta pare cada una de las par- 
tidas referidas y llevará los libros auxiliares necesarios por partidas e item 
y uno de leyes especiales para hacer oportuiamente los asientos correspon= 
dientes en el Diario y en el Mayor. 

Cada tres meses enviará un balance al Ministerio de Hacienda del 
. movimiento de entradas y gastos y del estado de la Hacienda pública. 

Art. 13. La Cuenta de Inversión a que se refiere el artículo 18, nú- 
mero 2. de la ley de 16 de Septiembre de 1884, se formará escribiendo 


PRESUPUESTOS Y CUENTA DE INVERSIÓN 19 


AAA AAA a 


en el Debe los asuntos que esa disposición establece, y en el Haber cada 
una de las partidas, y bajo su rubro se anotará lo que corresponde a ese 
Departamento de Estado en la suma total invertida con cargo a la partida 
respectiva, 

Art. 14. El libro de Cuenta de Inversión se llevará en los tomos ne- 
cesarios para que cada Ministerio tenga lista separada a cada partida con 
sus ítem respectivos, y además otros para las leyes especiales. 

Art. 15. La impresión de la Cuenta de Inversión se hará poniendo los 
detalles a que se refiere el núm. 3. del artículo 18 de la ley de 16 de Sep- 
tiembre de 1884. La inversión del presupuesto, en lo que se refiere a gas- 
tos fijos, se dará en globo para cada Ministerio, por partidas y secciones. 

Los gastos variables se imprimirán anotando los detalles de la inver- 
sión de cada partida por ítem y en forma que pueda juzgarse sobre ellos, 
poniendo los detalles del caso. 

Art. 16. En el balance anual de la Hacienda Pública se incorpora- 
rán las sumas invertidas en Cada año en «Enseres y Utiles», «Armamento 
y Materiales», «Equipo», «Construcciones»—distribuyende su importe 
entre tas cuentas del balance—y se abonará a la «Deuda Pública» las su- . 
mas amortizadas en el año. 

Art. 17. Al hacer el balance de la Hacienda pública se castigarán por 
el Erario Nacional las sumas que representen los deterioros o pérdidas de 
la Cuenta Enseres y Utiles, Armamento y Material y Equipo, conforme a 
los dates de la oficina respectiva. 

Art. 18. En el activo del balance deben figurar, sin perjuicio de los 
demas rubros que la forman, los bienes del Estado, distribuidos así: 

Bienes raices: «Propiedades registradas», «Propiedades no registra- 
das», «Ferrocarriles» incluyendo .vías, edificios, maestranzas, «Muelles» y 
«Puertos». 

Bienes muebles: Telégrafos, Equipo, Armamento y Material, Enseres 
y Utiles. 

Art. 19. La Dirección de Contabilidad pondrá en vigencia las prece- 
dentes regias, a partir del 1.2 de Enero de 1913, y, al efecto, el presupues- 
to para ese año lo amoldará a ellas al hacer la impresión de la ley. 

Art. 20. Los departamentos de Estado, al dictar decretos con cargo 
al presupuesto, expresarán en ellos el nombre de la partida a que debe 
lmputarse, por ejemplo: «impútese ala partida número...... , sueldos, tem 
número.. » 

Art. 21. Deróganse las disposiciones reglamentarias contrarias a las 
presentes. 

Tómese razón. regístrese, comuníquese, publíquese e insértese en el 
Boletín de las Leyes y Decretos del (GFobierno.—Barros Luco.—Samuel 
Claro. Lastarria. 
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III 


LEY DE ORGANIZACIÓN 


Santiago. 20 de Enero de 1883.—-Por cuanto el Congreso Nacional ha 


aprobado el siguiente proyecto de ley que organiza las oficinas de Tesore- 


ría y Contabilidad: 
TrruLo I—De la Dirección del Tesoro y Sus dependencias 


Artículo primero. El servicio de tesorería del Estado, la comprobación 
y verificación de los actos de administradores de fondos que causen ingre- 
sos o egresos en el Erario, y la Contabilidad General de la Hacienda Pública 
correrán a cargo: 

1.2 De la Dirección del Tesoro y sus dependencias; 

2.2 De la Dirección de Contabilidad. 

Art. 2.2 Corresponde a la Dirección del Tesoro: 

1.2 Dirigir y vigilar la recaudación, por las oficinas- de su dependen- 
cia, de las contribuciones y demas entradas nacionales, la conservación y 


custodia de los fondos recaudados, su distribución en las diversas oficinas, 
según las necesidades del servicio y su aplicación a satisfacer las obliga- - 


ciones del Estado, con arreglo al presupuesto general de gastos públicos, y | | 
a la ley o leyes que se dictaren después de promulgado aquél y a las que 


no hubieren podido ser incluídas en el mismo; 


2.0 Pasar a cada tesorería, en las épocas que corresponda, un. estado : 
de las contribuciones fijas, créditos o entradas que deba recaudar, y los 


recibos y documentos que deben servir para la. recaudación, formándole el 
cargo respectivo; 

3.2 Distribuir entre las tesorerías, para su expendio, el papel sola do 
estampillas y las demas especies destinadas a hacer efectivo el pago de 


contribuciones, y comunicar a la Dirección de Contabilidad la distribución 


que hiciere; 
4.0 Remitirles, con la anticipación necesaria, el presupuesto de los 
pagos que les corresponda hacer y darles, con la misma anticipación, aviso 


de las inversiones decretadas que no hubieren podido tenerse presentes al 


formar el presupuesto; 
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5.2 Llevar a cada tesorería una cuenta de la Administración de que 

está encargada y una cuenta general del movimiento del tesoro, en la cual 

deberá anotar los documentos o especies que recibiere para cobrarlos o 
realizarlos por las oficinas de su dependencia; 

6.2 Abrir una cuenta a la deuda nacional, tanto interna como exter- 
na, procedente de empréstitos, emisión de bonos u obligaciones del tesoro, 
redención de censos y contratos, y anotar en ella, en las épocas que corres- 
ponda, con la debida especificación, los pagos que hicieren las oficinas de 
eu dependencia. Cuando las cantidades asignadas para estos pagos hubie- 
ren de remitirse al exterior, deberá hacer las compras 9 adquisiciones de 
letras o especies en que hubiere de hacerse la remesa, en conformidad a 
las órdenes e instrucciones que reciba del Ministerio de Hacienda; y abrirá 
una cuenta especial al funcionario, establecimiento o persona a quien la 
remesa se hiciere y anotará en ella los valores remitidos. 

La misma cuenta abrirá por las remesas hechas al extranjero para 
otros fines que pagos de deudas; 

1.2 Llevar inventario de los bienes nacionales, con especificación de 
su clase y destino; y hacer anualmente en dichos inventarios las agregacio- 
nes y supresiones que corresponda. Una copia de estos inventarios y de 
las rectificaciones anuales se pasará a la Dirección de Contabilidad; 

8.2 Pasar cada seis meses al Ministerio de Hacienda un estado de las 
existencias en papel sellado y estampillas y demas especies destinadas a 
- hacer efectivo el pago de contribuciones, y proponerle con la debida anti- 
-Cipación el aumento de la provisión de estas especies, calculándolo según 
las exigencias del servicio; 

9.2 Hacer depositar, con previo acuerdo del Ministerio de Hacienda, 
en el Banco o Bancos designados al efecto, los fondos que existan en las 
oficinas de su dependencia y que no tengan una aplicación prevista e in- 
mediata. 

Art. 5% Corresponde a las tesorerÍas: 

1.2 Recaudar las rentas, impuestos y créditos fiscales y expender el 
papel sellado, especies y estampillas, en conformidad a los reglamentos 
dictados por el Gobierno y a las instrucciones de ia Dirección del Tesoro; 

2.2 Formar inventario de los bienes de propiedad nacional que exis- 
tieren en el departamento, de los contratos referentes a dichos bienes y de 
los créditos a favor del Estado, y pasar una copia de ellos a la Dirección 
del Tesoro; 

ae Pagar los sueldos, pensiones y demas obligaciones del Estado 
que corresponda satisfacer en el departamento en que funciona, en confor- 
midad al presupuesto e instrucciones que le transmitiere la Dirección del 
Tesoro; 

4.0 Pasar revista de comisario a las fuerzas del ejército que existieren 
en el departamento, siempre que no hubieren comisarías especiales nom- 
bradas por el Gobierno con este objeto. En cumplimiento de este deber, 
los tegoreros intervendrán en el pago que debe verificarse jnmediata- 
mente de pasada la revista, quedando suprimidas las cajas de cuerpo, y 
harán enterar en tesorerías las cantidades sobrantes que quedaren después 
de cada pago; 
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5.2 Llevar la cuenta de administración de que estén encargados, ce- 
rrarla cada mes y remitifla en los primeros días del mes siguiente al 
Tribunal de Cuentas o Contaduría Mayor, por conducto de la Dirección del . 
Tesoro; 

6.2 Pasar en los primeros días de cada mes a la Dirección: de Conta- 
bilidad un resumen o extracto ordenado de su cuenta mensual, en la for: 
ma da con las especificaciones que dicha Dirección prescribiere; 

7.2 Desempeñar las funciones de administradores de correos en aque- 
los departamentos en que no hubiere oficinas especialmente encargadas 
de este servicio. La cuenta de su gestión en este carácter se rendirá men- 
sualmiente a la Dirección General de Correos. 
| Art. 6. Por todo pago o entrega de fondos hechos en una tesorería, 
dará el jefe de ésta un recibo que llevará el sello de la Dirección del Teso- 
ro, en el cual se expresarán el número del recibo, la causa del pago, la 
cantidad, la persona que lo hace y su fecha. 

En los dos talones del recibo se harán iguales anotaciones, y uno de 
ellos será firmado por la persona que hiciese el pago o entrega. 

Las tesorerías pasarán semanalmente a la Dirección de Contabilidad 
los talones firmados a que se refiere el inciso precedente. 

Los recibos que se extendieren sin sujeción a las condiciones prescrl- 
tas en el 1 naco 1.2 no tendrán valor legal. 

Art. 7.2 Las oficinas, establecimientos o empresas que recaudan con- 
bobiciones o entradas fiscales que no sean dependientes de la Dirección 
del Tesoro, deberán entregar en la tesorería del lugar en que funcionan 
las entradas recaudadas día a día o en a cortos períodos de AiO que 
la Dirección del Tesoro fijare. 

El Gobierno podrá designar una o más tesorerías en las cuales las ofi: 
cinas o empresas hagan la entrega de las cantidades recaudadas. 

Los sueldos de los empleados en dichas oficinas, establecimientos o 
empresas, serán pagados por la “Tesorería del lugar en que ejerzan sus 
funciones, y por las mismas tesorerías se harán las entregas de las canti- 
dades que se decretaren para el servicio y explotación del establecimiento 
o empresa. 

Cuando lo estime conveniente al buen servicio, el Ca podrá 
disponer que la respectiva Tesorería pague el presupuesto de los sueldos 
al cajero o empleado responsable del establecimiento o empresa a quien el 
jefe superior comisione al efecto, el cual procederá bajo su o 
y la del jefe a hacer el pago a cada empleado en particular. | 

En los periodos A tiempo que los reglamentos fijaren, la Dirección 
del Tesoro pasará a la Oficina de Contabilidad un estado de las entregas - 
de fondos que las respectivas oficinas, establecimientos o empresas hubie- 
ren hecho en tesorería y de las cantidades que por las tesorerías se les hu- 
bieren entregado para pagos de sueldos o para gastos de servicios o explo- 
tación. dede | 

Los jefes de las oficinas, establecimientos o empresas a que se refieren 
los incisos precedentes, pasarán cada mes a la Dirección de Contabilidad 
un estado de las: 'cantidades recaudadas en el mes precedente, y de las que 
hubieren invertido en pagos de sueldos de empleados y en gastos del ser- 
vicio. 
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Trruno II.—De la Dirección de Contabilidad 


Art. 13. La Dirección de la Contabilidad está encargada de llevar la 
contabilidad de la Hacienda Pública, de ejercer las funciones de interven- 
tor de las operaciones de tesorería y demás oficinas encargadas de admli- 
nistrar fondos nacionales, y de preparar la recaudación de los impuestos 
públicos. 27 

Art. 14. Corresponde a esta Dirección: 

1.2 Anotar los decretos que se expidan con cargo a las partidas va- 
riables de los presupuestos y a las leyes especiales; 

2.2 Intervenir en la entrega que a la Dirección del Tesoro se hiciere 
del papel sellado y estempillas y demás especies destinadas a ser expendi- 
das por las oficinas de su dependencia, y en los balances que de las exis- 
tencias de dichas especies deben practicarse en los meses de o y Julio 
de cada año; 

o 3.2 Formar anualmente el presupuesto o estado de las caliidados que, 

por contribuciones, rentas u otras entradas pertenecientes al Estado, co- 
rresponda recaudar en vista de los registros a que se refiere el núm. 1, 
computando las entradas que proceden de actos o hechos que la ley grava 
o de otras causas, por los que se hub:ere percibido en los años precedentes, 
y pasarlos con la debida anticipación a la Dirección del Tesoro; 

4.2 Llevar un registro de las deudas del Estado procedentes de em- 
préstitos, emisión de bonos u obligaciones del Tesoro, redención de censos, 


“contratos u otras causas que no sean el pago de un sueldo o gasto exigido 


por el servicio ordinario de la administración pública; formar anualmente 
el presnpuesto de lo que por cada una de estas deudas deba pagarse, y 
pasarlo oportuuamente a la Dirección del Tesoro; 

DB. Pasar mensualmente al Ministerio de Hacienda un estado sumario 
de la situación fiscal con especificación de los fondos disponibles que exis- 
tan en las diversas oficinas del listado, y un presupuesto de los gastos y 
entradas probables para el mes siguiente; 

6.2 Llevar la cuenta general de la Hacienda Pública, hacer balance 


anual de ella y pasarlo al Ministro de Hacienda; 


1.2 Preparar el presupuesto anual de los gastos que debe presentar 
cada Ministerio, según lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución, y 
formar la Cuenta General de Inversión que el Gobierno debe presentar 
anualmente al Congreso; 

8.2 Prescribir un sistema de contabilidad sencillo y uniforme en las 
diversas oficinas, cuidar de que se observe y cumpla, y hacer practicar las 
visitas de inspección que sean necesarias para alcanzar este fin. 

El sistema de contabilidad de las oficinas dependientes de la Dirección 
del Tesoro se prescribirá procediendo de acuerdo con dicha Dirección. 

Art. 15. La Dirección de Contabilidad abrirá una cuenta a cada Te- 
sorería en la cual anotará los decretos u órdenes de pago que se libraren, 
y que la respectiva oficina debe cubrir en el período de tiempo. la 
cuenta abraza, y le hará cargo por el papel sellado, y estampillas" y. emás 
especies que a dicha oficina se hubieren entregadó para su expendio y de 
las cantidades que, por contribuciones u otras entradas,. Lubieren) recau- 


dado en vista del registro de recibos y de los talohés! a que se refiere el 
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artículo 6.2 y que a principios de cada mes deben coli a la. oficina 


central. AS 

Las entradas y salidas de cajas que en dichas oficinas se os 
y que no importan recaudación ni pago de obligaciones del Estado, de- 
berán penerse oportunamente por el jefe en conocimiento de la Dirección 
de Contabilidad, en la forma que prescriban los reglamentos. | 

Las cuentas a que se refiere este artículo, se abrirán mes a mes y 
comprenderán todas las pS a que dichas oficinas conta 
practicar en dicho mes. i 

Art. 16. Dentro del mes siguiente y en la época que la Dirección de 
Contabilidad señalare, se procederá a confrontar la cuenta llevada en esta 
oficina a cada tesorería con la que dicha tesorería debe remitir en confor- 
midad a lo dispuesto en el núm. 6.* del artículo 5.”, para comprobar si se 
han o no recaudado las contribuciones y entradas que deben recaudarse 
y si los gastos que anotan son los que correspondía legalmente hacer en 
el período de tiempo que la cuenta abraza. 


La Oficina de Contabilidad pondrá su visto- bueno en la e deb 


tesorero, si estuviere conforme con la llevada en la oficina central, y lo 


anotará en esta cuenta. Cuando hubiere diferencias, no podrá hacerse la 


anotación que corresponda sin pedir explicaciones al jefe de la tesorería 


respectiva. Si de estas explicaciones resultare que las diferencias no ima- 


portan ni falta en la recaudación ni exceso en la inversión, sino posterga- 
ción inculpable, la Oficina de Contabilidad visará la cuenta del tesorero y 


anotará en ésta y en la que ella lleva las cantidades por recaudar o por 


pagar que deben pasar a la cuenta del mes siguiente. 

En el caso contrario: el resúmen de la cuenta del tesorero será visa- 
do, expresando las faltas o defectos que se notaren y dando aviso al Di- 
rector del Tesoro y al Ministerio de Hacienda. 

Cuando las diferencias que la Oficina de Contabilidad notare E mé:- 
rito para ello, el director mandará practidar una visita de inspección en 
la oficina cuyas cuentas han dado motivo al reparo. Ss 

Las cuentas en extracto de los tesoreros con la nota de intervención 
de la Oficina de Contabilidad que hubiere correspondido poner, se pasa- 
rán a la Dirección del Tesoro para que las agregue a las cuentas que los 


respectivos tesoreros deben rendir al Tribunal de Cuentas o Contaduría 


Mayor. 

Art. 17. La Dirección de Contabilidad abrirá O cuenta a todo 
funcionario, establecimiento o persona a quien se hubiere mandado entre- 
gar fondos para que los invierta en un objeto del servicio público. El que 


este cargo acepta, contrae la responsabilidad propia de los administrado- 


res de fondos fiscales y queda sujeto a las mismas obligaciones; y deberá, 
en consecuencia, pasar mes a mes a la Dirección de Covtabilidad una cuen- 
ta en extracto de lo invertido, sujetándose esa cuenta, según los casos, a 
lo dispuesto en este artículo. | 

Art. 18. El Director de Contabilidad ejercerá también el papel Sa 
interventor que la ley le atribuye, por medio de visitas de inspección de 


las diversas tesorerías. sta inspección se extiende a todas las oficinas, es- 
tablecimientos o empresas que recauden entradas 0 administren intereses 


fiscales, 


La acción del visitador se extiende no sólo al examen de las cuentas 
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o libros que se llevaren en la oficina visitada, sino a todos los actos de 
administración. El visitador comprobará también el inventario de las es- 
pecies, libros y bienes que en la respectiva oficina se lleve. 

Cuando las visitas de inspección debieren recaer sobre oficinas que 
existan fuera de Santiago, el director mo podrá hacerlas practicar sin un 
decreto que las autorice. 

Cada eficina deberá ser visitada a lo menos dos veces en el año. 


..o. e... e. .oo ...... ..- ... ... 1... ... . 


TíruLo HI. -—Disposiciones diversas 


- Art. 23. De todos los decretos de pago se tomará razón en la Direc- 
ción de Contabilidad y en la Dirección del Tesoro. 

Art. 31. Los tesoreros tienen en el departamento en que funcionan 
la representación judicial y extrajudicial del fisco, en todos los actos en 
que esta ley les da intervención. 

El director del tesoro tiene esa misma representación con relación a 
los actos que no corresponden a una tesorería determinada. 

Eu los asuntos judiciales en que sean parte los tesoreros o el director 
del tesoro, intervendrá el Ministerio Público, como ausiliar de aquellos 
funcionarios, y deberá ser oído, una vez por lo menos, en cada instancia 
del juicio. | 

El director del tesoro y los tesoreros podrán requerir la intervención 
del Ministerio Público en los juicios que sigan como representantes del fisco. 

Las funciones que en el orden actual y el interés del fisco desempe- 
ña la Tesorería General, corresponderán en adelante a la Dirección del 
Tesoro. A 
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re a virtud de un decreto en que se exprese la ley o la partida del Presu- 
puesto General del listado que autoriza el gasto. (Constitución, Art. 146). 

Si se decretaren gastos o inversiones para los cuales no haya ley ni 
partida del presupuesto que asigne fondos, o cuando la partida asignada 
del presupuesto se hubiere agotado o no bastare para el pago que se de- 
creta, la Dirección del Tesoro suspenderá el curso del decreto y represen- 
tará sin demora la falta de fondos al Ministerio porque se hubiere expe- 
dido. | ; : 

La omisión de esta representación hace responsable al director del 
tesoro, si la inversión decretada debiere imputarse a partidas variables o 
eventuales del presupuesto y no hubiere fondos asignados para ello. 

La Dirección del Tesoro dará curso al decreto de pago si mo obstante 
su representación y llenadas las formalidades que la ley prescribe, se man- 
dare llevar a efecto. 

Las tesorerías podrán también suspender la orden de pago que se les 
impartiere cuando, a su juicio, no hubiere fondos asignados en el presu- 
puesto para cubrirla, dando inmediatamente aviso a la Dirección del Te- 
soro. Si ésta insistiere en la orden de pago impartida, la respectiva tesore- 
ría la cumplirá y dará cuenta a la Dirección de Contabilidad. Desde este 
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momento, la responsabilidad a que pudiere haber lugar por el pago hecho, 
recaerá exclusivamente oie el director del Tesoro. 

Art. 36. Las ono und les 0 , depósitos e en dinero o en efectos públi- 
cos que hayan de hacerse en oficinas fiscales, deberán verificarse en las 
tesorerías departamentales respectivas. : 

Art. 36. Los decretos en que se ordene o apruebe un gasto ose dis- 
ponga traslación de fondos y en que se nombre algún funcionario público, 
deberán publicarse integramente o en extracto en el Diario Oficial, dentro 
de los diez días siguientes a la fecha del decreto, salvo que en este último 
se mande suspender su publicación. (Ley núm. SO, Agosto 17 de 1853 y 
decreto del Ministerio del Interior núm. 3,071, Jalio 28 de LOTO: 

En las cuentas de inversión se enumerarán en una lista especial los 
decretos cuya publicación hubiere sido od 


e. .eoro».. 


Y por cuanto, etc —Dominuo Sara María. —Pedro Lucio Cuadra 
Publicación de los decretos 


Santiago, 17 de Agosto de 1893.—Ley ubúm. 80. Por cuanto, ete.— 
Artículo único. Para dar cumplimiento al artículo 36 de la Ley Orgánica 
de Tesorerías, la Dirección del Tesoro publicará en el Diario Oficial y en 
orden correlativo todos los decretos de que tome razón. 

Y por cuanto, etc. —Jorar Moxtt.— Alejandro Vial. 


Cuenta de sueldos y gastos por pagar 


Ley núm. 3,202.—Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su apro: 
bación al siguiente proyecto de ley: 

AxrícuLo Primero. Los Tesoreros Fiscales de la Republda abeñva en 
31 de Diciembre de cada año una cuenta especial de depósitos que se de- 
nominará «Cuanta de sueldos y gastos por pagar», en la que figuran las 
siguientes partidas: 

a) Las que provengan de gastos fijos devengados durante el año y no 
percibidos por los interesados; y 

b) Las que corresponden a sumas de dineros Had pagar dentro 
del año por gastos caudados en el mismo, y que tampoco hubieren sido 
retiradas por los acreedores o perscnas a cuyo favor hubieren sido jiradas. 

En la cuenta de inversión se hará el detalle de las partidas que co: 
rrespondan a las letras anteriores. 

Art..2.2 El Presidente de la República podrá disponer que se 1n- 
cluyan también en la referida cuenta las cantidades a satisfacer las obliga- 
ciones derivadas de contratos aceptados por decretos supremos, con impu- 
tación al presupuesto vigente o a las leyes especiales y que-se refieran a 
provisiones de artículos o especies de cualquiera naturaleza o a ejecución 
de obras públicas. 

Podrá hacer uso el Presidente de la República de esta: autorización 
solo en los casos en que, de acuerdo con las estipulaciones de los respecti- 
vos contratos, no bayan podido recibirse de las a o quedar termina: 
das las obras antes del 31 de Diciembre. 
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Art. 3.2 La cuenta PE de depósitos de «Sueldos y Gastos por pa- 
gar» se cerrará el 31 de Marzo de cada año. 

Y por cuanto, oído el Consejo de listado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 
República. 

Santiago, a 22 de Enero de 1917.—Juaw Luis SANFUENTES. —Artu- 
ro Prat. 


Intereses de fondos fiscales depositados en los Bancos 


Santiago, 22 de Marzo de 1871.—Ha llegado a conocimiento de este 
Ministerio que algunos empleados que administran fondos fiscales los de- 
positan en los Bancos y se aprovechan de los intereses que producen estos 
depósitos. 
: Para corregir tan punible abuso, prevenga usted a los tesoreros, Te- 
nencias de Ministros, Adminastr adores de Estanco y de Correos, oficinas 
telegráficas y cualquiera otra que administre fondos fiscales, que los inte- 
reses de los depósitos que hayan en el Banco Nacional, y a falta de éste 

en otro Banco, ya sea para girar sobre ellos o ínterin hacen remesas en el 
debido tiempo a las tenencias respectivas, deben abonarlos al Fisco y dar 
razones de ellos en las cuentas que rindan, bien entendido que los que 
obrasen en contravención a lo que queda prescrito, serán sometidos a la 
justicia ordinaria como detentadores de bienes fiscales. 

Usted directamente en la capital de la provincia y por conducto de 
los gobernadores en los departamentos, trascribirá la presente circular a 
cada una de las oficinas expresadas. 

Dios guarde a usted.— Ki. Sotomayor. 


MEplamento de la forma en que deben hacerse los giros contra las 
Tesorerías 


Santiago, 13 de Julio de 1887. —Siendo conveniente al servicio regla- 
mentar los procedimientus a que deben sujetarse los funcionarios, insti- 
tuciones Oo personas que obtengan autorizaciones supremas para ejecutar 
obras públicas o servicios especiales; y teniendo además en consideración 
que se hace necesario poner término a las incorrecciones que se notan res- 
pecto de la percepción de cantidades determinadas, cuya inversión debe 
hacerse parcialmente, a medida que lo exija la marcha de los trabajos o 
servicios a que han sido destinadas, Decreto: (Decreto Octubre 28 de 
1901). 

Artículo 1.2 Los funcionarios, establecimientos o personas que fueren 
autorizados para la construcción de obras fiscales o para cualquier otro 
gasto del servicio público, girarán contra los tesoreros del respectivo de- 
partamento por las sumas que destinen al pago de trabajos totales o par- 
ciales de las obras en ejecución o terminadas. 

Art. 2.2 Los giros o decretos de pago, se harán necesariamente a la 
orden del contratista, acreedor o persona encargada de la obra. y en ella se 
expresará en globo el origen del pago. (Oficio del Ministerio de Obras Pú- 
blicas 678, Mayo 29 de 1908). 

Art. 3.2 En ningún caso se extraerán de tesorería los fondos autoriza- 


88 - RECOPILACIÓN 


dos para una obra dada sin que sa designe la persona a quien se adeuden 
y otorgue el correspondiente recibo en la respectiva oficina. 

Art. 4.. Las tesorerías fiscales sólo cubrirán los giros o decretos que 
reunan los requisitos enumerados en los artículos precedentes. 

Art. 5.2. Las tesorerías abrirán un libro auxiliar para llevar una cuen- 
ta por separado a cada autorización, y no darán cumplimiento a las órde- 
nes o giros que excedan del monto de las sumas acordadas. | 

Art. 6.2. Los funcionarios, establecimientos o personas a cuyo favor 
se expidan las autorizaciones supremas, quedan obligadas a presentar sus 
cuentas documentadas a la Contaduría Mayor, conforme a la ley de 20 de 
Enero de 1883 y demás disposiciones actualmente en vigencia. (Ley del 
Tribunal de Cuentas, arts. 14, 15 y 16 y Reglamento del mismo título 108 


A 
Pa Art. 7.9. Los inspectores fiscales que visiten las tesorerias cuidarán de 
examinar las cuentas parciales a que se refiere el artículo 5.2%, comproban- 
do los giros u órdenes a que se refieran, y darán cuenta a la Dirección de 
Contabilidad de cualquier irr egularidad que notaren. 

Art. 8.2. Las personas o instituciones que al presente mantuvieren 
en su poder fondos destinados a los servicios u obras fiscales a que se hace 
referencia, procederán a relntegrarlos en la respectiva tesorería, dando 
cumplimiento en todo lo relativo a su inversión a las prescripciones de este 
decreto. 

Tómese razón, publiquese y comuníquese a los diversos departamen- 
tos de Estado para su cumplimiento.—Barmacena.—Agustín Edwards. 


Disposiciones generales sobre fiscalización en la inversión. 
de fondos públicos y de aplicación a empleados 


Valparaiso, 22 de Febrero de 1889. —Considerando: : 

1.2 Que es necesario para el buen servicio de las tesorerías y otras 
oficinas fiscales, reunir en un solo cuerpo las diversas disposiciones dicta- 
das respecto a los pagos que se hacen con arreglo al presupuesto y leyes 
especiales y a los nombramientos, licencias, interinatos, reemplazos, su- 
plencias, anticipos y gastos de viaje de los emple ados públicos; . 

2. Que conviene poner en armonía dichas disposiciones y dictar al- 
gunas otras tendentes a completarlas y procurar una mayor fiscalización 
en la inversión de los fondos públicos; ] 

3. Que es indispensable hacer una declaración que sirva de regla 
general respecto a la definición de empleados propietarios, interinos, £ua- 
plentes, accidentales, auxiliares y supernumerarios, he acordado y decreto 
las siguientes instrucciones: j 


1 dE 


1.2 La vigencia de la ley de presupuestos principia el 1.2 de Enero y 
termina el 31 de Diciembre de cada año. 

Las partidas de gastos fijos del presupuesto deben pagarse por las 
respectivas oficinas, sin necesidad de decreto ni otra ley que el mismo 
presupuesto; 

2.2 Los gastos no coprdniós en el número anterior se cubren en 
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virtud del decreto firmado por el Presidente de la República y el Ministro 
del ramo, refrendado, registrado y tomado razón en la forma establecida 


al respecto; 
3.2 Las tesorerías no procederán a verificar pagos sin que la Direc- 


ción del Tesoro les transcriba el respectivo decreto; 


4.2 No es permitido imputar gastos a leyes anteriores a la fecha del 
presupuesto vigente, salvo el caso en que la ley haya sido promulgada 
después de la presentación al Congreso del presupuesto correspondiente 


ul año en que se decretó el pago. 


Tampoco es permitido imputar a las partidas fijas o variables del pre- 
supuesto de un año, gastos hechos en años anteriores, ni alterar los suel- 
dos de los empleados públicos fijados por ley bajo la forma de comisiones 
o gratificaciones, ni, por último, aplicar los ítem del presupuesto a distin- 


tos objetos de aquel a que han sido destinados; 


V 
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5.1 No se podrá exceder la suma fijada en cada item o partida de los 


¿presupuestos de gastos, salvo en los casos siguientes: 


1.2 De leyes posteriores a la promulgación de los presupuestos; 

2.2 De sentencias ejecutoriadas dictadas por autoridad competente; 

3.2 De comisiones que hubiere que pagar por las operaciones de em- 
presas industriales o comerciales pertenecientes a la nación; 

4.0 De exigencias impostergables de provisión o de servicio que sean 
condición de la empresa misma y que no se hubiesen podido preveer; 

5.2 De aplicación a empleados que recibieren gratificaciones, mayores 


sueldos o pasaren a hospitales en conformidad a los preceptos de las ley es 
correspondientes. —Ley de 16 de Septiembre 1884. (Decreto de Diciembre 
-24 de 19053). 


1 


6.2 Todo Decreto Supremo que ordena un pago deberá ser remitido 
por el Ministerio que lo expida a la Dirección de Contabilidad con todos 
sus antecedentes para los efectos de la refrendación. (Decreto de Abril 19 
de 1890). 


Entre los antecedentes de cada decreto se acompañará la correspon- 


diente transcripción para la Dirección del Tesoro. 


El Director de Contabilidad, o en su defecto el Sub Director, compro- 
bará antes de darle curso, si hay fondos suficientes en el ítem del presu- 


puesto a que deba imputarse el gasto y si la imputación corresponde a la 
glosa del ítem y partida del presupuesto. 


Sra juicio de esa oficina resultare que la imputación no es correcta 


0 que el gasto excediere los fondos consultados, devolverá el decreto al 
Ministerio de origen con las observaciones del.caso. Si el Ministerio insis- 


tiera, le dará curso. 
1.2 La Oficina de Contabilidad remitirá los decretos con sus respecti- 
VOS cios al Tribunal de Cuentas para los efectos de la toma de 


razón y el cumplimiento de las disposiciones de los números X y XÍ del 


artículo 5.9 de la ley de 20 de Enero de 1888. 
8. Una vez practicada por el Tribunal de Cuentas la toma de razón, 


remitirá el decreto al Director de! Tesoro, el cual, si no lo encuentra ob- 


servable, desglosará la transcripción correspondiente y le dará curso des- 
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pués de efectuar el registro que establece el artículo 15 de la ley de 16 de 
Septiembre de 1884. | ] 

9.2 La Dirección del Tesoro remitirá los decretos a la Dirección de 
Contabilidad para que esta Oficina los devuelva, ya debidamente diligen- 
ciados, al Ministerio que lo ha expedido, '“cancelándose los recibos que hu- 
biere dado al respecto. 

10. Todo decreto que ordene un pago deberá publicarse integro en el 
Diario Oficial, a lo menos en su parte dispositiva, salvo que en el mismo 
decreto se ordene su reserva, en cuyo caso se observará lo prescrito en el 
artículo 36 de la ley de 20 de Enero de 1883. (Decreto del Ministerio del 
Interior núm. 3,071, Julio 28 de 1910). e 

11. Para facilitar el cumplimiento del presente decreto, las órdenes 
de pago que se dicten con cargo a variable del presupuesto o a leyes espe- 
ciales, llevarán al final la siguiente disposición: «Refréndese, tómese ra- 
zÓn, regístrese y comuniquese». (Decreto del Ministerio de Hacienda nú- 
mero 2; 395, Septiembre 13 de 1900). 

12. Los datos que necesiten los diversos Ministerios sobre la inver- 
sión de fondos con cargo a partidas variables del presupuesto o a leyes 
especiales serán suministrados por la Dirección de Contabilidad. 

13. Los Intendentes y Gobernadores, cuando giren contra las tesore-. 
rías fiscales, en uso de la facultad que les confiere el número 14 del ar- 
tículo 21 de la Ley del Régimen Interior, deberán dar cuenta inmediata 
al Ministerio correspondiente y a la Dirección de Contabilidad, acompa- 

ñando copia de la orden que haya librado contra la tesorería. - z 

Igual aviso dará el tesorero respectivo a la Dirección del Tesoro para 
que recabe la aprobación suprema y se designe en ella el item y partida del - 
presupuesto a que deba aplicarse el sasto.. 

Mientras no se dicte el decreto de aprobación de estos gastos, serán de 
cargo y responsabilidad de los intendentes y gobernadores que los hubieren 
dictado. (Decreto de 30 de Noviembre de 1888). 


¡081 


14. Los funcionarios, establecimientos o personas que fueren autorl- 
zados para construcción de obras fiscales o para cualquier otro gasto del 
servicio público, girarán contra los tesoreros del respectivo departamento 
por las sumas que sean necesarias para el pago de los a totales o 
parciales de las obras en ejecución o terminadas. 

15. Los giros o decretos de pagos se harán necesariamente a la orden 
del acreedor, del contratista o de la persona encargada de la ejecución de 
la obra y en ellos se expresará el origen del peo (Oficio del Ministerio de 
Obras Públicas 618, Mayo 29 de 1908). | 

En ningún caso se extraerán de tesorería los fondos autorizados para 
una obra dada sin que se designe la persona a quien se adeuden y otorgue 
el correspondiente recibo en la respectiva oficina. ] 

-16. Las tesorerías fiscales sólo cubrirán los giros o decretos que reu- 
nan los requisitos enunciados en los artículos precedentes. 

17. Los tesoreros abrirán un libro auxiliar para llevar una cuenta por 
separado a cada autorización, y no darán cumplimiento a las órdenes o giros 
que excedan del monto de la suma acordada. 
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18. Los funcionarios, establedimientos o personas a cuyo favor se ex- 
pidan las autorizaciones supremas, quedan obligados a presentar sus cuen- 
tae documentadas al Tribunal de Cuentas, conforme a la ley de 20 de Enero 
de 1883 y demas disposiciones actualmente en vigencia. (Reemplazado por 
las disposiciones de la ley del Tribunal de OEA arts. 14, 15 y 16 y del. 
Regl. del mismo, título IL, 8 ID. 

19. Los inspectores fiscales que visiten las tesorerías, cuidarán de 
examinar las cuertas parciales a que se refiere el artículo 17, comproban- 
do los giros u órdenes correspondientes, y darán cuenta a la Dirección de 
Contabilidad de cualquiera irregularidad que: notaren. (Decreto de 13 de 
Julio de 1887). 

20. Los funcionarios, establecimientos o personas a quienes se hu- 
biere mandado entregar fondos para invertirlos en un objeto del servicio 
público, a virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de 20 de Ene- 
ro de 1883, pasarán a la Dirección de Contabilidad mes a mes, en extrac- 
to, una nómina de las cantidades parciales a que hubieren dado inversión. 

Dicha oficina se encargará de hacer un resumen general, que se ele- 
vará al Ministerio de Hacienda. 

21. Los sueldos, jubilaciones, pensiones, retiros o asignaciones serán 
pagados por mensualidades vencidas. 

22. A ningún empleado, cualquiera que sea el ramo del servicio de 
que dependa, se concederá anticipo de sueldos, a menos que por causas 
del mismo servicio tenga que mudar de residencia. En este caso, el anti- 
cipo deberá garantirse con fianza de supervivencia y será reintegrado con 
la cuarta parte del haber mensual. (Decreto de 29 de Enero de 1856). 
Derogado por decreto 923, de Marzo 28 de 1911 que prohibe hacer anti- 
Cipos. 

23. Todo empleado tiene derecho a sueldo desde el día que principie 
a prestar servicios después de la fecha de su nombramiento o desde el día 
que se indique en el decreto respectivo 

Si para desempeñar su empleo necesita trasladarse de un punto a otro 
de la República, gozará de sueldo desde el día que emprenda su viaje. 
Ese tiempo será comprobado con un certificado del Gobernador del depar- 
tamento o jefe administrativo de la localidad. (Decreto supremo de 21 de 
Junio de 1881). 

24. La traslación de un empleado de un punto a otro de-la República 
para tomar posesión de su empleo será de cuenta fiscal, no comprendién- 
dose en estos gastos el transporte de la familia. (Decreto del Ministerio del 
Interior número 1,709, de Noviembre 30 de 1898). 

25. No se pagará de cuenta fiscal la traslación de empleados que per- 
muten sus destinos. (Decreto supremo de 14 de Octubre de 1882). 

26. En los lugares en donde no hay empresas de transporte, se les 
paga a los empleados militares un bagaje de dos pesos por cada cinco ki- 
lómetros, a los jefes y un peso por igual distancia a los subalternos. (Decre- 
to supremo de 18 de Junio de 1872). 

27. A ningún empleado se le podrá abonar sueldo, conceder licencias 
o vacaciones, ni mandarlo agregar a otra oficina mientras no haya tomado 
posesión de su empleo, comprobada en la forma que determina el artículo 
1.9 del decreto supremo de 16 de Octubre de 1858. 
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23. No tiene derecho a sueldo el empleado que no hubiere, rendido la. 


fianza a que está obligado por la ley. (Artículo 216 del Código Penal) 


29. Ningún empleado civil puede gozar de dos o mas sueldos. (Ley de 


19 de Noviembre de 1818). 

Exceptuándose de esta regla general los empleados de Instruccion se- 
cundaria y superior que, según el artículo 43 de la ley de 9 de Enero de 
1879, pueden percibir en un mismo establecimiento de instrucción pública 


un sueldo íntegro y dos tercios del otro o de los otros y los profesores de - 


instrucción secundaria que pueden gozar de dos sueldos íntegros. 
30. A los empleados promovidos de un empleo a otro se les debe asis- 
tir con el sueldo del empleo que dejan hasta el día que toman posesión del 


nuevo empleo, lo cual se atestiguará ante la respectiva oficina pagadora por 
medio de un certificado del jefe del empleado promovido. Este certificado 


se debe acompañar a los documentos de pago que se remitan al Inbural 
de Cuentas. (R. O. de 4 de Mayo de 1792). 

Si la promoción recayese en empleados de la misma oficina, se pagará 
el nuevo sueldo desde la fecha del decreto en que se hace el nuevo nom- 
bramiento. : 

31. A los empleados militares que sean promovidos a un nuevo em- 
pleo se les pagará el sueldo correspondiente al ascenso desde la fecha en 
que se hubiere puesto el cúmplase a los despachos. Artículo 1.9 título 35 
de la Ordenanza del Ejército. Si sólo se tratare de una comisión militar y 
no de un empleo que confiera ascenso, se pagará el nuevo sueldo conforme 
a lo dispuesto en la ley de 25 de Septiembre de 1882. - 

32. El oficial retirado que saliere temporalmente de la República con 
hiceucia competente, gozará del sueldo íntegro que disfrutare por el retiro 
durante un año. Si obtuviere prórroga gozará de la mitad del sueldo; y 
en caso de excederse del término de la prórroga, no tendrá derecho a suel. 
do alguno hasta que regrese al territorio de la República. (Pítulo 84, Art. 
31 de la Ordenanza del Ejército). 

33. Los oficiales del Ejército y Armada que desempeñen el cargo de 
Intendente o Gobernador o algún empleo de secretaría, podrán optar por 
el sueldo que les corresponde por el empleo civil o por el de su grado. Si 


optan por este último, tendrán, además, la mitad del sueldo asignado al: 


puesto civil. (Art. 8.9, de la ley de 19 de Enero de 1889). 
34. No tiene derecho a sueldo el empleado que no se ha presentado 
a servir el empleo. (Ley de 16 de Abril de 1823). 


35. Se suspende el pago de sueldo a todo empleado que no se pre- 


sente al servicio al día siguiente de cumplida la licencia o vacaciones que 
se le había coufiado. Ordenanza del Ejército, Pítulo 84. (Véanse Arts. 115, 
114, 115, 116, 117, 118 y 119. (Ley de licencias, Art. 9). 


36. El jefe de la oficina es responsable por los sueldos que recibieron | 


indebidamente los empleados que se.excedieron de la licencia o vacacio- 
nes. (Decretos Supremos de 16 de Octubre de 1858 y de 15 de Abril de 
1882). (Decreto del Ministerio de Hacienda núm. 2,116, de Junio 8 de 
1903). | | 


37. A los empleados suspendidos del orden judicial se les pagará sólo 


la mitad del sueldo durante el juicio. 


[n caso de pronunciarse sentencia absolutoria, se les devolverá la 


totalidad de los medios sueldos detenidos. 
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Si la supensión fuere decretado por la autoridad judicial, por vía de 
pena, no se paga sueldo alguno al empleado suspenso. (Art. 40 del Código 
Penal. 
38. A los empleados militares suspendidos por vía de pena correcti- 
va o encausados, se les paga en unos casos la mitad v en otros el tercio 
del sueldo. (Arts. 113 y 117 de la Ordenanza Militar). 
Al imválido que sin licencia del comandante de armas se ausentare 
del lugar de la residencia que le está señalado, se les dará de baja. en la 
primera revista y perderá el derecho a la gracia de aos: (Título 80, 
Art. 100 de la Ordenanza del Ejército). 
| 39. A los empleados que mueren en el servicio se les paga sueldo 
hasta el día de su muerte. (Ley 5.2, Título 2.9 libro 5. de la Recopilación 
- de Indias). 

40. Para que los padres, viudas, hijos u otros herederos puedan reci- 
bir el sueldo insoluto del empleado, es necesario una orden judicial o De- 
-creto Supremo que lo ordene. 


IV 


41. Son empleados fiscales los que se pagan con fondos nacionales y 
tienen nombramiento del Presidente de la República. 
Deben distinguirse los que sean propietarios, interinos, suplentes, 
accidentales, auxiliares o supernumerarios. 

Propietario es el nombrado para ocupar permanentemente o por un 
período legal una plaza vacante. 

Interino, el nombrado para desempeñar una plaza vacante mientras 
se provee en propiedad. 

- Suplente, el nombrado para desempeñar una plaza que está ocupada, 
pero que se encuentra impedido para desempeñarla el que la sirve. 

Accidental, el que reemplaza a otro por el ministerio de la ley. 

Auxiliar, el que no está consultado en la planta legal de la oficina, 
pero cuyo sueldo se consulta en la Ley de Presupuestos. 

Supernumerarios, es el nombrado por tiempo determinado. 

42. Los auxiliares pueden ser propietarios o interinos y tienen dere- 
cho a licencia y vacaciones. Circular del Ministerio de Hacienda de 20 de 
Febrero de 1871. (Ley de licencias, Art. 4.2 y Reglamento de la misma, 
Art. 4.9) 

43. Los supernumerarios cesan en sus funciones el 31 de Diciembre 
del año en que han sido nombrados y no tienen derecho a licencia ni a 
vacaciones. (Artículo 4. de la ley de 14 de Junio de 1898). 

44. Todo nombramiento para ocnpar un puesto vacante, se supone 
en propiedad si el decreto respectivo no expresa el carácter de interino. 

45. Los empleados propietarios a quienes se les confiriese una nueva 
comisión, retienen el puesto que desempeñan sin que sea necesaria una 
declaración especial. 

46. Los reemplazantes de empleados propietarios o interinos tienen 
el carácter de suplentes sin necesidad de declaración especial. 

47. El empleado interino tiene dereclio al sueldo asignado al pro- 
pletario. 

48. El suplente goza del sueldo integro del propietario $ si no tiene 
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otro empleo público; si es empleado, ganará su sueldo y a mas la diferen- 
cia con el del puesto que pasa a desempeñar. 

49. Los empleados de aduanas, suplentes o interinos, se rigen por las 
disposiciones de los artículos 3.” y 40 de la ley de 20 de Enero de 1883. 

50. Los empleados suplentes de instrucción secundaria y los interi- 
nos.o suplentes en el orden judicial, tienen derecho al sueldo integro del 
empleo. (Decretos supremos de 12 de Enero de 1847 y 30 de -Abril de e 
1879 y ley de 4 de Octubre de 1858). 

No tienen derecho a mayor sueldo ni a gratificación los cda 
que por leyes o decretos especiales estén obligados a sustituirse unos a 
otros en los casos de enfermedad o ausencia. imprevista. (Reg:amento de 
la ley de licencias, Art. 3.9) 

51. Los reemplazos durante el mes de vacaciones de cada empleado, 
deben hacerse sin retribución alguna, por los empleados de la misma ofici-. 
na. (Circular del Ministerio de Hacienda, de 20 de Enero de 1871 y de- 
creto supremo de 15 de Julio de 1882), (Reglamento de la ley de licen- 
cias, Art. 3.9) 

52. Las gratificaciones concedidas a los empleados por el desempeño 
de comisiones especiales o trabajos extraordinarios, se suspenden mien- 
tras el empleado use de su licencia o vacaciones. (Circular del Ministerio 
de Hacienda, de 20 de Febrero de 1871) (Ley de licencias, Art. 3.9) 

53. Se suspende el pago de toda pensión de jubilación desde el mis- 
mo día que el jubilado acepte algún puesto fiscal con sueldo pagado por 
el Estado. 

54. Los ajustes de sueldos de empleados públicos se harán dividien- 
do en 12 partes iguales la renta anual y computaudo todos los meses a 
razón de treinta días. (Núm. 2. del Decreto Supremo de po 4 de 
1890). 


Tómese razón y publíquese.—BarnmaceDa.—dJ. Sotomayor (. 


Tramitación de decretos 


Santiago, 19 de Abril de 1890.—Siendo conveniente que la tramita- 
ción de los decretos supremos que ordenan algún pago se haga a la posi- 
ble brevedad, Decreto: 

Artículo 1.2 Todo decreto supremo eu que se ordene un pago con car- 
go a partidas variables del presupuesto, será enviado por el Ministerio res- 
pectivo a la Dirección de Contabilidad acompañado de dos trascripciones, 
una dirigida al Tribunal de Cuentas y la otra a la Dirección del Tesoro: (1) 

Art. 2.2 La Dirección de Contabilidad refrendará el decreto en la for- 
ma ordinaria, y si no tuviere observación que hacerle, lo remitirá inme- 
diatamente al Tribunal de Cuentas. > 

Art. 3.2 El Tribunal de Cuentas comprobará la conformidad de la 
trascripción con el decreto original y archivará aquella como toma de ra- 
zón de dicho decreto, dejando constancia del hecho al pié de ésts, que re- 
mitirá en el mismo día a la Dirección del Tesoro 


(1) La ley núm. 3,690, de 20 de Noviembre de 1920, establece en su art. 1,9 que 
todo decreto debe: ser remitido primeramente al Tribunal de Cuentas, quien se pro- 
nunciará sobre su legalidad. 
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Art. 4. Esta oficina tia el decreto y remitirá a la tesorería 
correspondiente la trascripción original del Ministerio con orden de darle 
cumplimiento. 

Si se tratara de decretos que deben ser cumplidos por varias tesore- 
rías, la Dirección del Tesoro hará trascripciones especiales para cada una 
de ellas. | 

Art 5. Las tesorerías acusarán recibo a la ldirección del Tesoro de 
la trascripción, con especificación de la fecha y número del decreto a que 
se refieren, Ministerio que lo haya expedido, cantidad cuyo pago se auto- 
riza y el objeto de él. 

Art. 6. La toma de razón de los demas decretos supremos se hará 
también en la forma prescrita en el artículo 3. del presente decreto. 

Tómese razón, comuníquese y publíquese. —Barmacena.—P. N. (ran- 


darlas. 


Fecha en que deben cerrar sus líbros las tesorerías fiscales 


Santiago, 14 de Septiembre de 1900.—Núm. 2,397.—Considerando: 
Que es necesario para el buen servicio, que los tesoreros fiscales rindan 


oportunamente a la Dirección General de Contabilidad la cuenta de inver- 


K 


ERTAN Y A RI 


E 


_ A 
e 


o E A 


a e LA 


-. 


sión correspondiente al mes de Diciembre; 
Que los libros en las tesorerías fiscales permanecen abiertos hasta el 


20 de Enero o una fecha posterior para dar cumplimiento a los decretos 


que se expiden en los últimos días de Diciembre; 
Que este procedimiento impide la oportuna remisión de las cuentas 


“correspondientes al último mes del año a las oficinas respectivas y perju- 


dica las labores de la Dirección General de contabilidad, Decreto: 

1. Las tesorerías fiscales de la República cerrarán sus libros con las 
operaciones efectuadas el 31 de Diciembre de cada año. 

2.2 lExceptúanse de esta disposición la Tesorería Fiscal de Santiago, 
la Comisaría General de la Armada y la Intendencia General del Ejército, 
que mantendrán abiertos sus libros y ASS operaciones hasta el 31 de 
Enero del año siguiente. 

Las oficinas nombradas pagarán, con cargo a las tesorerías correspon- 


dientes, los decretos de pago que expidan los Ministerios con fecha pos- 


terior al 20 de Diciembre y con imputación al presupuesto que termine 


-en el año. 


Tómese razón, comuniquese, regístrese, publíquese e insértese en el 


Boletín de las Leyes. —FERNÁNDEZ.— Manuel Salinas 


Contribuciones o entradas fiscales 


Santiago, 28 de Octubre de 1901.—Considerando: 

Que es indispensable para el debido manejo de los fondos fiscales y 
para conservar el equilibrio inmediato entre las entradas y los gastos pú: 
blicos, ingresen dichos fondos y se mantengan todos ellos en la Tesorería 
Fiscal respectiva, no debiendo salir de ésta sino para darles la aplicación 


correspondiente; 
Que, en consecuencia, no deben ellos retenerse en otros estableci- 


mientos u oficinas, ni es conveniente que se gire de una vez por la totali- 
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dad o por gruesas cantidades de las sumas consignadas en las partidas de 


gastos variables de los presupuestos, si los fondos no han de tener una 11- 
versión iúmediata;. 

Que el artículo 7.0 de la ley de 20 de Enero de 1883 ordena a las ofi- 
cinas, establecimientos o empresas que no sean dependientes de la Direc- 
ción del Tesoro y que recaudan contribuciones o entradas fiscales, entre- 
gar éstas día a día o en los cortos períodos de tiempo que dicha Dirección 
fijare, en la Tesorería del lugar en que funcionan; 

Que las demás prescripciones contenidas en el mismo artículo, van 


evcaminadas a asegurar y facilitar el cumplimiento de la citada disposi- 


ción, que es la primordial; 


Qe en vista de las incorrecciones que se notaban respecto de la per- 


cepción de cantidades determinadas, cuya inversión debia hacerse parcial- 
mente, a medida que lo exigiera el servicio, se dispuso por decreto de 13 
de Julio de 1887, que los funcionarios, establecimientos o personas que 
fueren autorizados para cualquier gasto del servicio público, debían girar 


contra el Tesorero del respectivo Departamento por las sumas correspon- 


dientes; 
(Que por el mismo decreto se ordenó a las personas e instituciones que 
entonces mantenían fondos destinados a servicios u obras fiscales, debían 


_reintegrarlos en la respectiva Tesorería, a fin de que, en todo lo relativo a 


su inversión, tuvieran debida aplicación las prescripciones dictadas al res- 


pecto; 

Que es una corruptela, por tanto, el que otras oficinas, aparte de las 
Tesorerías Fiscales, atiendan a gastos del servicio público con las mismas 
entradas que recaudan, sin sujetarse a las disposiciones citadas y sin re- 
cabar instrucciones de la Dirección del Tesoro, Decreto: 

1.0 Las contribuciones o entradas fiscales que se recaudaren por cfi- 
cinas independientes de la Dirección del Tesoro, deberán ser enteradas en 


la Tesorería Fiscal respectiva en los períodos de tiempo que fijare la Di- 


rección del "Tesoro, no excediendo de ocho días el máximum de cada pe- 

riodo. 
| Las Empresas de los Ferrocarriles del Estado y Agua Potable y la 
Administración de Correos se sujetarán a la disposición anterior, proce- 
diendo de acuerdo con la Dirección del Tesoro. 
2. La Intendencia General del Ejército y la Comisaría de Marina y 


toda persona, institución u oficina a cuyo favor se expidiere un decreto de 


inversión de fondos para la ejecución de obras o para cualquier servicio 


público, harán los giros a medida que las necesidades del servicio lo re- 


quieran. | 
Respecto de los gastos que por su naturaleza no tuvieren una inver: 
sión periódica determinada, la entrega de fondos se hará con arreglo a las 
instrucciones que imparta la Dirección del Tesoro. 


3. Quedan vigentes, por lo demás, las disposiones del citado decreto 


de 13 de Julio de 1887. 
Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Grobierno.—Ri1esco.—Luis Barros Borgoño. 
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Pagos en oro o moneda extranjera 


Núm. 1689.—Santiago, 4 de Julio de 1918.—He acordado y Decreto: 
Se declara que en los contratos que se celebren con el Fisco y en que se 
estipulen pagos en oro o un tipo de cambio dado, se considerará incluida 
la cláusula de que las obligaciones pagaderas en dicha moneda se solucio- 
narán por el Fisco entregando el equivalente en billetes liquidados con el 
recargo correspondiente al tipo de. cambio bancario del día del pago, en 
letras por moneda corriente sobre Londres, París o Nueva York, a tres 
días vista. 

¿ Tómese razón, comuniquese y publiquese.—Juaw Luis SANFUENTES. 

-—£Lmis Claro Solar. | 


Forma en que deben hacerse los giros a las Tesorerías 
Fiscales y los que éstas deben aceptar 


| Santiago, 29 de Mayo de 1908.—Sección 2.2—Núm. 678.—En vista 
de las consultas que han hecho a esa Dirección algunos Tesoreros fiscales, 
acerca de la forma en que deben efectuar los giros los funcionarios de- 
pendientes de la Dirección de Obras Públicas, este Ministerio, consideran- 
do las disposiciones vigentes sobre el particular, recomienda a Ud poner 
en conocimiento de los tesoreros fiscales las siguientes observaciones" 
b4 No está autorizada la exigencia de que se acompañen al giro los com- 
 probantes de inversión de la cantidad girada. 
El decreto del Ministerio de Hacienda número 353, de 13 de Febrero 
de 1904, que exigía este requisito, quedó derogado por decreto del mismo 
Departamento número 4,922 de 23 de Diciembre de 1905. La rendición 
de cuenta deben hacerla los ingenieros en la forma ordinaria. 
Deben admitirse por los tesoreros fiscales los giros a favor de emplea- 
dos del ramo, sea que el giro se haga a favor del ingeniero o inspector 
encargado de la ejecución de la obra (art. 2. del decreto de 13 de Julio de 
1887), sea a favor de otro empleado que represente al ingeniero. 
q La representación por otro empleado debe aceptarse en los casos en 
que la obra se ejecuta en puntos distantes de la ciudad en que se encuen- 
4 tra la Tesorería contra la cual gira el funcionario autorizado para ello. 
de Este procedimiento se justifica por la necesidad de evitar que el in- 
- geniero o inspector se translade a cobrar personalmente los giros, con per- 
Mticio de la vigilancia y dirección del trabajo, haciéndose llegar los fon- 
dos por medio de personas o por letras que emite el representante a favor 
del encargado de la obra contra una oficina bancaria a la cual pueda ocu- 
rrir este empleado sin gran pérdida de tiempo. 
a. En todo caso los giros deberán llevar el visto bueno del Intendente o 
gobernador respectivo (decreto núm. 673, de 1.2 de Abril de 1907). 
ñ Comprende el infrascrito que la situación mas correcta y ajustada a 
las buenas prácticas, sería expedir giros directamente a favor de los pro- 
veedores o artífices. Mas, este procedimiento no puede llevarse a cabo ge- 
_neralmente en los trabajos por administración, sea porque las obras se 
ejecuten a grandes distancias del asiento de la respectiva tesorería, sea por- 
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que no lo permite la naturaleza del trabajo A directo, o por dla | 


tración, 


Sin embargo, se ha recomendado a la Dirección de Obras Públicas 


que siempre que sea posible se hagan los giros a favor de los proveedo- 


res de materiales o de los artífices, para evitar así que estos pagos se ha- 


gan por medio del ingeniero a cuyo cargo se ejecutan los trabajos. 
Dios guarde a Ud.—Joaquín Figueroa.—Al Director del Tesoro. 


Cuentas y obligaciones pendientes. Tramitación para su pago 
Núm. 3,356. —Santiago, 30 de Diciembre de 1918: 
Considerando: 


Que en conformidad a lo dispuesto por decreto núm. 3,142 de 4 de 
Noviembre de 1913, la Dirección General de Contabilidad deberá retener 
todo decreto de pago expedido con cargo a fondos consignados en ítem del 
Presupuesto que a la fecha de los referidos decretos estén agotados, de- 
biendo anotarlos en una cuenta especial abierta a cada Ministerio, y que 
les deberá dar curso una vez que se dicte una ley especial o de suplemen- 


tos que permita cumplirlos; que el decreto núm. 2,733, de 31 de Diciem-- 


bre de 1917 complementando y ampliando las disposiciones del decreto 
anterior, establece que la Dirección General de Contabilidad enviará los 
decretos retenidos, si no se insistiere en sul cumplimiento o no se conside- 
rare que la urgencia del gasto obliga a la presentación de un Mensaje de 
Suplemento, al Tribunal de Cuentas para que éste deje testimonio en el 
decreto de que el pago ordenado está conforme con las leyes y demás dis- 
posiciones que reglamentan la materia, y cumplido este trámite lo envíe a 
la Dirección General de Contabilidad para que lo retenga y tome cuenta 
al e el proyecto de presupuestos para el año próximo venidero; 


Que las disposiciones contenidas en los referidos decretos han tenido - 


por objeto principal que en cualquier momento pueda saberse el monto 
de las obligaciones que el Fisco adeuda; 


Que este propósito puede obtenerse manteniendo en cada Departa- 


mento de Estado un registro de dichas deudas; 


Que en esta forma se evitarían los inconvenientes que en la práctica : 


ha originado la aplicación de esos preceptos; lo que ha dado origen a que 
en varias ocasiones los Ministerios hayan expedido decretos.a favor de 
acreedores, de deudas estaban ya reconocidas por decretos anteriores 
retenidos en las Oficinas de Hacienda, Decreto: 

1.7 En cada Sub-secretaría de Estado se llevará un registro de todos 
los decretos de pago que se expidan con cargos a fondos consignados en 


ítem del Presupuesto que a la fecha de los referidos decretos estén ago- 


tados, 


9.0 Al preparar el proyecto de presupuestos para el año próximo, se 


consignarán los fondos necesarios para el pago de los referidos decretos. 
| 3.0 Deróganse los decretos números 3,142, de 4 de Noviembre de 1913 
y 2,133, de 31 de Diciembre de 191%: 


Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 


las Leyes y Decretos del Gobierno.—SawnruentTes. —Luis Claro Solar. 
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LEY ORGÁNICA 
Santiago, 20 de Enero de 1888. 
TiruLo 1 


Artículo primero. Establécese un Tribunal de Cuentas encargado del 


- examen y juzgamiento de todas las cuentas que deben rendir los emplea- 
dos y los establecimientos o personas que administren, recauden o invier- 


tan valores fiscales o de beneficencia pública, y, en general, las de los que, 
por leyes especiales, deben rendir sus cuentas al Tribunal. 


TíruLo I1.—Atribuciones generales 


Art. 5.2 Corresponde a la Corte de Cuentas: . 
I. El conocimiento de todos los juicios de cuentas, tanto en primera 
y segunda instancia como en los casos de consulta. 
Los juicios se fallarán en primera instancia por un vocal, y en se- 
gunda por el Presidente y los vocales no implicados. La Corte funcionará 


con sólo tres jueces. 


Un mismo vocal no ode fallar en primera instancia las cuentas de 


Una misma oficina por dos años consecutivos. 


II. Ejercer la supervigilancia sobre las oficinas fiscales de la Repú- 
blica para exigir el cumplimiento de las leyes y decretos relativos a las 
materias expresadas en el artículo 1.0 

TI, Aplicar las multas dispuestas por las leyes o decretos en que in- 


-Currieren las personas obligadas a rendir cuentas. 


IV. Imponer discrecionalmente multas hasta de cincuenta pesos a los 


empleados e individuos particulares que no presentaren sus cuentas des- 


- pués de requeridos para hacerlo; que no remitan oportunamente los datos 
- pedidos o que descuiden el cumplimiento de deberes respecto del cual se 
les hubiere apercibido, sin perjuicio de la responsabilidad que se contraiga 


por esta falta. 
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V. Exigir, calificar, aceptar, revisar y cancelar las fianzas que deben 
rendir los empleados en los casos en que la ley no haya confiado esta atri- 
bución a otros funcionarios, debiendo estos últimos pasar al Tribunal una 
copia de las que ellos califiquen. (Decretos de Septiembre 3 de 1878, No- 
viembre 8 de 1887, Marzo 15 de 1887 y Junio 11 de 1910, que pueden 
consultarse en el párrafo Fianza de empleados públicos). 

VI. Requerir a los respectivos funcionarios para que activen las co- 
branzas contra deudores fiscales en vista de los datos determinados en el 
artículo 43. 

VII. Presentar al Congreso, por conducto del Ministerio de Hacienda, 
una nómina de los créditos incobrables del Estado. 

VIII. Hacer efectiva, en la forma prescrita en ei artículo 16, la res- 


ponsabilidad de los empleados o personas particulares que no presenten 


sus cuentas, a pesar de los requerimientos o multas. 

IX. Informar anualmente al Congreso si la cuenta de inversión que, 
según el artículo 380 de la Constitución, debe presentarse por el Ejecutivo, 
está o no conforme con los gastos autorizados por los presupuestos y leyes 
especiales. 

X. Representar al Presidente de la República todo decreto de pago 
que no esté conforme a las leyes. Si no obstante esta representación, el 
Presidente ordenare su cumplimiento, se tomará razón del decreto objeta- 
do. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha del decreto, dará cuenta de 
él al Congreso o durante su receso a la Comisión Conservadora. (1) 

XI. Representar al Ministerio respectivo la incorrección de todo gasto 


decretado por las autoridades administrativas de su dependencia, contra-. 


riando el artículo 146 de la Constitución, sin perjuicio de la responsabili- 
dad de los empleados que hayan hecho el pago. 

XII. Pasar dentro de los seis primeros días de cada mes una visita 
para comprobar el movimiento de los juicios en primera instancia, y acor- 
dar las providencias necesarias para que no sufran retardo. Del acta de 


esta visita se remitirá una copia al Ministerio de Hacienda e su publi- 


cación en el Diario Oficial. 
XII. Expedir los informes que pidiere el Presidente de la República. 
XIV. Acordar la destrucción de los comprobantes de las cuentas si 


los autos de fenecimiento tuvieren más de cinco años, conservando los li- 


bros y expedientes de cada juicio. 

XV. Presentar al Presidente de la República en Diciembre de cada 
año una lista de nueve personas que reunan los requisitos exigidos por el 
artículo 28 para ser miembros propietarios o suplentes de la os de 
Cuentas. 


TíruLo 1UT.—Atribuciones especiales del Presidente, Ministros 
y Fiscal 


Art. 6.” Corresponde al Presidente: 


LO eo. .20..oA—.o.0o. 0.» 0.2.0 000.:02 .. 
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(1) El art. 11 de la ley núm. 3,620 de 24 de Marzo de 1920, establece que esta ofi- 
cina podrá representar al Presidente de la República todo decreto que no esté confor- 
me con la Constitución o las leyes y que afecte o pueda afectar los intereses fiscales y 


para la insistencia se requiere un decreto firmado por todos los Ministros del Despacho. - 
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TI. Tomar razón de las leyes, decretos y demás disposiciones gu- 
bernativas y de las sentencias de los Tribunales que por cualquier motivo 
tengan relación con el Fisco. (1) 

TV. Representar al Presidente de la República, con acuerdo previo 
de la Corte de Cuentas, los mombramieutos hechos a favor de las perso- 
nas inhabilitadas legalmente para ejercer empleos públicos, y de los que 
se hubiera tomado razón, según lo prevenido en el artículo 42 de esta ley. 

V. Requerir para que las cuentas se presenten en los plazo determi- 
nados por las leyes y decretos. 

VI Someter anualmente al acuerdo de la Corte la nómina de los 
deudores morosos, que según el artículo 43 de esta ley, debe remitirle el 
Director de la Contabilidad General.  * 


-VIIL Cuidar, bajo su responsabilidad, del cumplimiento delo dis- 


puesto en el número 10 del artículo 5. 


Art. 7.2 Corresponde a cada Ministro, además, de sus atribuciones y 
deberes como jueces de primera instancia: 
1 Concurrir a la vista y decisión de los juicios en que conozca la 
Corte de Cuentas, con excepción de aquellos en los cuales hubiera cono- 


cido en primera instancia. 


lí. Tomar parte en todos los acuerdos que la Corte celebre con la ex- 
cepción especificada en el número anterior. 
III. Practicar las diligencias que la Corte estimare necesarias en 
cualquiera oficina de la República. , 
Si esta visita durare mas de quince días, se dará cuenta al Presidente 


de la República para que nombre un Ministro suplente. 


IV. Expedir las providencias de mera tramitación. 

V. Inspeccionar los trabajos de las secciones examinadoras cuando la 
Corte lo estimare conveniente. 

Art. 8, Corresponde al Fiscal: 

Í. Representar al Fisco en todos los juicios de que conozca la Corte. 

IT. Entablar los recursos de apelación y nulidad que convenga a los 


Intereses fiscales. 


III. Exigir el pronto despacho de toda causa que edo retar- 


dada en primera o segunda instancia. 


IV. Dar su dictamen siempre que fuere pedido por la Cor te. 
Tíwuno IV. Examen y juzgamiento de las cuentas 


Art. 9.2 El examen de las cuentas se dividirá en dos partes: sobre-la 
legalidad, veracidad y fidelidad de las cuentas y sobre la exactitud de las 
Operaciones aritméticas y de contabilidad. 

Art. 10. Los juicios de cuentas se juzgarán en primera intancia, sin 


mas trámite que la notificacion de los reparos al interesado, la contesta- 


ción de éste y la prueba a que hubiere lugar dentro de los plazos fijados 


en el reglamento. (Ley núm. 2,451, de Febrero 1.* de 1911, art. 4.9). 


(1) Por decreto núm. 1,488, de 12 de Junio de 1893, se dispone que el Presidente 
del Tribunal de Cuentas debe tomar razón de todas las leyes que se promulguen y por 


decreto de Julio de 1907, que se archiven en el Tribunal las sentencias que ge ordenen 


cumplir por decreto supremo y cualquiera otra que se expida en juicios de Hacienda. 
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Art. 11. Las sentencias de primera instancia se notificarán al tete 


sado y al fiscal, y de ellas habrá apelación en el término ordinario siem- 


pre que la cuantía de la totalidad de los reparos exceda de veinticinco pesos. 


Art. 12. Las sentencias absolutorias de primera instancia por reparos ' 


. que excedan de trescientos pesos, se elevarán en consulta a la Corte de 
Cuentas. 

Art. 13. En la segunda instancia se juzgará siv mas trámite que la 
notificación del decreto que concede la apelación o del auto de consulta, 
en su caso, y la audiencia de las partes, para que hagan su defensa, y 
acompañen los documentos que convenga a su derecho. (Ley núm. 2 451, 
art. 4.9). 

e 14. Los procedimientos y plazos para la presentación, examen y 


juzgamiento de las cuentas, se determirán por reglamentos dictados por el 


Presidente de la República a propuesta de la Corte. (Reglamento de Julio 
11 de 1888). 

Art. 15, En los casos en que no se haya determinado el plazo en que 
debe rendirse alguna cuenta, se entenderá que debe presentarse el 31 de 
Diciembre de cada año, y para su cumplimiento la Corte de Cuentas com- 


pelerá a los individuos responsables con los apremios establecidos en las: 


disposiciones legales 

Art. 16. Si un año después de haberse recibido valores fiscales o de 
beneficencia pública no se rindiere la cuenta de inversión, la Corte señala- 
rá un término prudencial para que se rinda, bajo la pena de enterarse en 
arcas fiscales la cantidad de que no ge hubiere dado cuenta, sin perjuicio 
de que en los seis meses siguientes se pueda justificar la inversión y reco- 
brar las cantidades que se declaren de abono. 

Art. 17. En las cuentas que presenten las oficinas fiscales, las opera- 
ciones serán suscriptas por los empleados a quienes corresponde ejecutar- 
las, y éstos se constituyen responsables de los reparos a que dieren lugar. 

Art. 18. Las sentencias del Tribunal de Cuentas tienen el carácter de 
cosa juzgada; y para hacerlas ejecutar, así como para practicar los actos 
de instrucción, el Tribunal podrá exigir el auxilio que necesite, y se les 


prestará conforme al artículo 10 de la Ley de Organización y Atribuciones 


de los Tribunales. (1) 


El Promotor Fiscal o el que haga sus veces, exigirá el cumplimiento 


de estas disposiciones fuera de Santiago. 


Art. 19. Si tres días después de la notificación de la sentencia defini- : 
tiva no se hiciere el pago de la cantidad juzgada a favor del Fisco, la per- 
sona o empleado responsable pagará un interés penal de uno por ciento ' 


mensual. e 

La persona o empleado responsable se subrogará al Fisco para repetir 
contra quien hubiere dado causa al reparo, siempre que oportunamente 
hubiere sido llamado a contestarlo. 


(1) Artículo 10 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. — 
«Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer practicar los actos de 
instrucción que decreten, podrán los Tribunales requerir de las demás autoridades el 
auxilio de la fuerza pública que de ellas dependiere, o los otros medios de acción con- 
ducentes de que dispusieren. La autoridad legalmente requerida debe prestar el auxi- 
lio, sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pide ni la justicia o 
legalidad de la sentencia o decreto de que se trate de ejecutar». 
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Si un mes después de la notificación de la sentencia definitiva a la 
persona o empleado responsable no se hubiere hecho el entero correspon- 
diente, se hará efectiva su responsabilidad. (1) 

Art. 20. El empleado que por sí o su fiador no haya satisfecho los car- 
gos que resultaren contra él en el término de un mes, contado desde la fe- 
cha en que.fuere notificada la sentencia de término, será suspendido por la 
Corte de Cuentas, poniéndolo en conocimiento del Ministerio respectivo 
para que sea separado definitivamente de su empleo si el entero no se hace 
dos meses después de decretada la suspensión. 

Art. 21. Toda cuenta deberá ser examinada y finiquitada en un plazo 
que no exceda de tres años, contados desde la fecha en que ha sido recibida 
por el Presidente del Tribunal. 
yo Si vencido este plazo no hubiere sido fallada, cesará la responsabilidad 
de la persona que rindió la cuenta y la que pueda afectar a terceros. 

E Sen justiciables en este caso, por abandono de deberes, los empleados 
que hubieren dado causa al atraso. 

Art. 22. En los juicios de cuentas es admisible el recurso de nulidad, 
sólo por los vicios siguientes: 

Ñ 1.2 Por no haberse dado traslado de repares en primera instancia; 

2.2 Por no haberse oído la defensa en la segunda instancia; 

E 3.2 Por haber concurrido al acuerdo de la sentencia algún juez que 
; 10 asistió a la vista de la causa; 

, 4.2 Por no haber estado presente en el acuerdo todos los jueces que 
asistieron a la vista; 

y 5.2 Por haberse contrariado la ley especial a que debe sujetarse el 
empleado o corporación que rindió la cuenta; 

23 6.2 Por haberse falsificado documentos o cometido cualquiera tra 
“clase de falsedad que haya influido en la resolución del juicio. 

a Art. 23. De los recursos de nulidad de las sentencias de primera ins- 
tancia conocerá la Corte de Cuentas, y de los de segunda instancia la 
Corte Suprema, debiendo estos recursos entablarse en el plazo fijado por 
la ley ordinaria. (Código de Procedimiento Civil, L. HIT. Título XXI, Arts. 
943, 944 y 945). 

Art. 24. Las solicitudes y actuaciones en los juicios de cuentas se 
harán en papel común, y no se cobrará por ellas derechos a las partes, 
salvo el caso en que su ejecución demandare el empleo de receptores judi- 
ciales. 

Art. 25. Los acuerdos de la Corte de Cuentas se celebrarán con arre- 
glo a las disposiciones que rigen para los de las Cortes de Apelaciones. 
- (Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, arts. 817 a 96). 


TíruLo VI—Disposiciones generales 


.or nn. . uuua 


Art. 42. De toda resolución. que imponga al empleado fiscal la pérdi- 


(1) Ley sobre prisión por deudas, Junio 23 de 1868. Art. único. La prisión por 
deudas sólo tendrá lugar en los casos siguientes: 

: 3. Contra los administradores de rentas fiscales, municipales o de establecimien- 
tos de educación o beneficencia creados o sostenidos por el Estado o sujetos a la inme- 
diata inspección del Gobierno, 
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da del empleo, suspensión, inhabilidad o que lo reponga en las funciones 
de que estuviere suspenso, se tomará razón por la Corte de Cuentas. 

Art. 43. Para los efectos del número VI del art. 6.* la Dirección de 
Contabilidad General, pasará anualmente a la Corte de Cuentas un estado 


nominal de todos los deudores morosos, con expresión de sus residencias, 


las cantidades que adeuden, la naturaleza de la deuda, la fecha en que 
se constituyeron en mora y una noticia de las gestiones practicadas para 
su cobranza. 


cons... 1... ...o... ... ..- ... .o ... ... «o... tt... .......o 


Rendición de cuentas.—Penas en que se incurre si no se efectúa 


en los plazos legales 


Santiago. 20 de Enero de 1904. —.Ley núm. 1,644.—Por cuanto, etc. 
Artículo primero. Los tesoreros fiscales y los administradores de 


Aduana que retarden el envío de sus cuentas mas de veinte días después 


de terminado el mes o período por el cual deben presenñtarlas, incurrirán 


en una multa de cien pesos por cada atraso. 

Art. 2.2 (Quince días después de terminado el plazo en que las cuen- 
tas de los tesoreros y administradores de aduana deben remitirse al Direc- 
tor de Contabilidad, este funcionario impondrá la multa y la comunicará 


al Director del Tesoro para que ordene la retención en la tesorería respec-=. 


tiva, hasta que pronuncie sentencia el Tribunal de Cuentas. 
Art. 3.2 Dentro de los sesenta días siguientes a la notificación, los te: 


soreros y administradores de aduana multades podrán reclamar ante el 


Tribunal de Cuentas. 

El Tribunal decretará la devolución sl, a su juicio, el empleado maul- 
tado probare satisfactoriamente haber estado impedido para remitir opor- 
tunamente sus cuentas. Vencidos estos sesenta días no hay lugar a reciamo 
de ninguna especie contra la aplicación de la multa. 

Art. 4. El presidente del Tribunal de Cuentas pondrá mensualmente 


en it del Ministro de Hacienda los nombres de los funcionarios 


que hayan sido multados por tres periodos. 

En ita de estos antecedentes, el Presidente de la República suspen- 
derá, sin goce de sueldo, al empleado multado, y procederá a destituirlo en 
forma legal. A 

El aviso que dará el presidente del Tribunal de Cuentas, en confor- 
midad al inciso anterior, se publicará en el Diario Oficial. 

Art. 5.2 La Intendencia General del Ejército y las Comisarías del 


Ejército y la Marina, quedan sujetas a las mismas multas y penas que esta 


ley establece para los tesoreros y administradores de aduana. 


Art. 6.2 Quedan igualmente sujetos a las mismas multas y penas los. 


funcionarios que, según lo dispuesto en el número 6.* del artículo 18 de la 
ley de 16 de Septiembre de 18834, están obligados a presentar un cuadro 
anual de las entradas y gastos de las empresas, industrias, monopolios y 
servicios administrativos. por cuenta del Estado. 

Un decreto del Presidente de la República determinará cuales son 


estas empresas, industrias, monopolios y servicios, y quienes los a 


rios que deben presentar las cuentas. 
Art. 7.2 En los casos a que se refiere el precedente artículo, se conta- 
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rán dobles todos los plazos establecidos para los tesoreros y administrado- 
yes de aduana. 

3 Art. 8.2 Todos los demás funcionarios fiscales o municipales que por 
o leyes o reglamentos estén obligados a rendir sus cuentas periódicamente, 
p - quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley. 

Un decreto del Presidente de la República los determinará taxativa- 
mente, y designará el funcionario que deba aplicarles la multa en los ca- 
sos de atraso. 

Y por cuanto etc.—GeErmáN Riesco.—Ramón E. Santelices. 


> MS 
e.” 


Notificaciones en los juicios de cuentas 


(De la ley número 2,451, de Febrero 1.0 de 1911) 


Art. 4.2 En los juicios de cuentas la notificación de los reparos al 
funcionario que rinda la cuenta, se hará enviándole copia de ellos por co- 
-rreo, bajo certificación. 
Las notificaciones posteriores que hubiere necesidad de practicar en 
primera o segunda instancia, incluso las respectivas sentencias, se harán 
en la forma prescripta por el artículo 53 del Código de Procedimiento Ci- 
vil, insertando en la carta certificada respectiva copia íntegra de la pro: 
videncia notificada. 
q Para los efectos del inciso anterior se considerará como domicilio de 
los funcionarios que rindan las cuentas en el lugar en que habitualmente 
empeñan sus funciones, salvo el caso en que, al rendir la cuenta o du- 
rante la tramitación del juicio, el funcionario inculpado designe un doxmi- 
- cilio especial. 

El término para que el funcionario que. hubiere sido objeto de repa- 
ros, los conteste, será el de aplazamiento que establece el artículo 256 del 
- Código de Procedimiento Civil. 


Lao ... ... .9.%0.... 0... 90... <a. 1... e... 40. ... ... . 2... «. ...... ...... ». -. ... ... 2... ... +... .. ro on... ........ 


Sentencias judiciales en causas de hacienda. Se archivarán en el 
1 Tribunal de Cuentas 


Santiago, 20 de Julio de 1907.—Vista la nota que precede del Presi- 
- dente del Tribunal de Cuentas, en la que hace presente la necesidad de 
“reunir en una sola oficina las copias de las sentencias pronunciadas por 
los Tribunales de Justicia en las causas de Hacienda, y que éstos remitan 
alos diversos Ministerios en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
925 del Código de Procedimiento Civil. 

Teniendo presente que el Tribunal de Cuentas es la oficina de Ha- 
cienda que mejor está llamada a servir este objeto, Decreto: 

1.0 Los diversos Ministerios remitirán al Tribunal de Cuentas las co- 
- plas de las sentencias que los Tribunales de Justicia les envíen, en cum- 
- plimiento de lo dispuesto en el artículo 925 del Código de Procedimiento 
Civil, siempre que ella no requieran un decreto supremo que ordene su 
- cumplimiento; 
2. En los casos que un decreto supremo mande cumplir una as 
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cia, el presidente del Tribunal de Cuentas al tomar razón del decreto reti- 
rará de los antecedentes la copia de la sentencia que se manda cumplir y 
agregará a ellos la diligencia que crea necesaria para hacer pd una 
consulta posterior; 

3.2 El Tribunal de Cuentas archivará convenientemente todas las sen- 
tencias pronunciadas por los Tribunales de Justicia en las causas de Ha- 
cienda. 


Tómese razón, comuníquese, publíquese e nsrtene en el Boletín de | 


las Leyes y Decretos del Gobierno. —Monr.— Guillermo Subercaseauz. 


Reglamento del Tribunal de Cuentas 


Santiago, 11 de Julio de 1888. 
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Tiruno II.—De la tramitación de los Juicios de Cuentas 
S 1. De La PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 


Art. 26. Las cuentas, cuyo examen y juzgamiento cortsf MA al Tri- 
bunal, se presentarán o remitirán a él dentro de treinta días, después de 
terminado el período porque deben rendirse. 

Art. 27. Los que no residan en la capital remitirán las cuentas por el 
correo bajo certificación. 


Art. 28. Las cuentas que se rindan al o: se denominarán ge- 


nerales y particulares. 

Son generalas las que correspondan a una oficina pública de carácter 
permanente. Las demás son particulares. 

Art. 29. Las cuentas se presentarán o remitirán originales y acompa- 
ñadas de un inventario por triplicado. 


Art. 30. En el inventario de las cuentas generales se expresará la. 


oficina que la rinde, el período de tiempo a que corresponde, los libros y 


legajos de que se compone, el número de fojas útiles de cada libro y el de 


documentos de cada legajo. 

En el inventario de las cuentas particulares se expresará el decreto 
supremo o Ítem y partida del presupuesto que acuerde los fondos que 
forman el cargo de la cuenta, el monto de éste, el número de documentos 
que justifican su inversión y las planillas o libros que la especifiquen. 

Art. 31. Toda cuenta general corresponderá precisamente al período 
de tiempo porque debe rendirse. 

Las cuentas particulares comprenderán la suma total mandada entre- 
gar por un decreto supremo o consultada en el presupuesto, acompañándose 
certificado de entero en arcas fiscales de la parte que no se hubiere alcan- 


zado a gastar dentro del año, o a invertir en el objeto a que fué destinada. 


Art. 32. Llegada una cuenta al Tribunal, el Presidente proveerá en 


el inventario original, que se reciba por el archivero 2.%, y pase al sE de 


la sección que deba practicar el examen. 

El archivero 2. al recibir la cuenta, confrontará los inventarios con 
los libros, planillas y documentos de que se a y anotará en pos 
el resultado de esta diligencia. 


Ed 
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Art. 33. Si los inventarios estuvieren conformes, se pondrá en todos 
los ejemplares constancia de haberse recibido la cuenta, se entregará al 
_ jefe de la respectiva sección el original, se devolverá un ejewplar por la 
Secretaría a la oficina o persona que rindiese la cuenta, y el tercero se-ar- 
- —chivará. 
Y - Silos inventarios no resultaren conformes, el archivero 2. anotará 
en ellos las irregularidades que contenga, y se recibirá en seguida de la 
cuenta en la forma determinada en el inciso anterior. 
Art. 34. Si la cuenta se presentare sin inventarios o no se EE 
ren los ejemplares correspondientes, se formarán o completarán por la Se- 
——cretaría para que la cuenta sea recibida en conformidad a lo EDU en 
cel artículo precedente, 
La omisión se pondrá en conocimiento de la Corte para que ésta 
aperciba al que presente la cuenta, o le imponga una multa discrecional 
con arreglo a lo prevenido en el número IV del artículo 5. de la ley que 
establece el Tribunal de Cuentas. 


o 


S IL—DeL EXAMEN DE LAS CUENTAS ; 
Art. 30. Cada sección examinará las cuentas que le correspondan, 


y en un plazo que no exteda del erioda de DO por que se rinde la 
cuenta. 

: Las cuentas particulares se examinarán dentro del plazo de treinta 
días. | 

2 El Presidente del Tribunal podrá, con conocimiento de causa, ampliar 
el plazo para el examen. 

2 Art. 36. Las cuentas se entregarán por el archivero bajo recibo, en 
virtud de las órdenes que se expidieren por los jefes de sección. 

Art.37. El Presidente podrá disponer que se dé preferencia al exa- 
men de una cuenta cuando circunstancias especiales lo exijan. 

| Art. 38. El jefe de la sección a la cual corresponda el examen de una 
cuenta, designará por escrito, en el respectivo inventario, ei empleado o 
k empleados que deben practicarlo. 

Art. 39. Terminado el examen de la cuenta, el jefe de sección dedu- 
- cirá por escrito los reparos a que haya dado lugar, o bien expresará que 
no hay materia para deducirlos, y se pasará el expediente al Ministro 
- de la Corte a quien corresponda el conocimiento del juicio en primera 
Instancia. 

hs Art. 40. Es materia de reparo todo error aritmético o de contabilidad, 
0 que se refiera a la legalidad, veracidad, fidelidad y comprobación de las 
cuentas. 

Podrán excluirse los errores que no excedan de un peso. 

Arr. 41. En todo reparo se expresará precisamente la parte de la cuen- 
ta en que se encuentre, especificándose en qué consiste, y las disposicio- 
| nes no observadas o a que se hubiere contravenido. 

Art. 42. Cuando fuere necesario en el examen de una cuenta consul- 
tar algún documento que no se hubiere acompañado, el Jefe de sección lo 
: manifestará al Presidente para que se pida a la oficina o funcionario co- 
- Trrespondiente. 


A. 


A 
] 
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Art. 43. Si en el curso del examen se advirtieren reparos que por su 
naturaleza deban ponerse inmediatamente en conocimiento de la persona 
o empleado cuya responsabilidad afecten, serán deducidos por el Jefe de 
sección antes de terminarse el examen, y pasados al juez correspondiente, 
manifestándose las razones que obran para anticiparlos. 

Art. 44. Si en el examen de una cuenta se notaren irregularidades 
graves pero que no importen cargos pecuniarios, se observarán por el Jefe 
de sección al a de deducir los reparos, a fin de que el juez de prime- 
ra instancia resuelva lo conveniente para evitar su repetición. 

Art. 45. Si en el examen de una cuenta resultaren cargos de que no 
deba conocer el Tribunal, se pasará copia de sus antecedentes al funciona: 
rio competente. ) 

Art. 46. S1 durante el examen de una cuenta se notaren tale danes | 
el Jefe de la sección respectiva informará de ello por escrito al Presidente 
del Tribunal, quien pondrá este hecho en conocimiento del juez ordina- 
rio a quien corresponda proceder a las averiguaciones que fuesen nece- 
sarlas. | 

Art. 47. El Presidente del Tribunal resolverá toda duda o cuestión 
que se suscite respecto a cuál de las secciones corresponda el examen de 
una cuenta. ' 


S IL.—DeLn JUZGAMIENTO DE LAS CUENTAS 


Art. 48. De los juicios de cuentas conocerán en primera instancia los 
Ministros de la Corte, según el turno que se establezca por un acuerdo de 
la misma Corte. 

Art. 49. El Ministro a quien corresponda el conocimiento de un jui- 
cio, deberá conocer en él hasta su conclusión. | 

Art, 50. Cada juicio corresponderá a una sola cuenta, y se entenderá 
iniciado cuando se provea por el juez de primera instancia el informe del 
jefe de sección en que se manifieste el resultado del examen, y concluido 
cuando se extienda auto de fenecimiento. 

Art. 51. El zuez de primera instancia dará traslado de los reparos 
que haya producido el examen al empleado o persona princinpalmente 
responsable, y ordenará se le entregue o remita una copia de ellos. 

La entrega se laará por el oficial de fe pública y la remisión por el 
correo, bajo de certificación (1). 

Art. 52. Los reparos se contestarán por los empleados o personas res- 
ponsables en el término de quince dias, contados desde eS recibieren la 
copla. 

El oficial de fe pública pondrá constancia en el expediente de la fecha 
en que entregó la copla, o de la en que hubiere sido recibida, según resul- 
te de la diligencia de entrega que deberá remitirse al Tribunal por la ofi- 
cina de correos. 

Art. 53. Con la contestación a los reparos podrán los interesados 
acompañar los documentos que juzguen necesarios para su defensa. 


(1) Por ley núm. 131, de 18 de Diciembre de 1893. cada juzgado tiene un oficial 
de fe pública que actúa como secretario y la LES: núm. 2,451, establece el procedimien- 
to de notificación. : 
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Art. 54. Cuando los reparos afecten la responsabilidad de otros em- 
pleados, según lo dispuesto en el artículo 17 de la ley que establece este 
Tribunal, el que rinde la cuenta pondrá esos reparos en conocimiento de 
ellos, para que expongan dentro del mismo término lo que convenga a sus 
derechos y puedan hacerse parte en el juicio, si así les convinlere. 

Si esos empleados no contestaren los reparos o no se hicieren parte, 


el juicio se continuará únicamente con el que hubiere rendido la cuenta, 


afectando a aquellos la resolución que se expidiere. 

Art. 55. El empleado o persona que rinde la cuenta deberá acompa- 
ñar con su contestación la que, por su intermedio, diere la persona o em- 
pleado responsable. 

Art. 96. Puestos los reparos en conocimiento de las personas o em- 
pleados responsables, podrá pedirse dentro del término fijado para con- 
testarlos, que sean citados al juicio los terceros que los hubieren motivado. 

Decretada esta citación, el interesado que residiere fuera de la capi- 
tal, podrá ocurrir a la justicia ordinaria para practicar las notificaciones 


—DEecCesarias. 


Art. 57. La persona que desempeñe el empleo o funciones de aquel 
a quien principalmente afecten los reparos, estará obligada a dar a los res- 


- ponsables todos los datos de que hubiere constancia en su respectiva oficina 
para la contestación de aquellos reparos. 


Art. 58. El juez que conoce el juicio de cuenta podrá ampliar, por un 


término prudencial, el plazo fijado para la contestación de los reparos, sl 
así lo creyere necesario para la defensa del empleado o persona respon- 
sable. 


Art. 59. Recibida E contestación a los reparos, el juez dictará resolu- 


ción sin más trámite, a no ser que se hubiere ofrecido prueba, en cuyo 
caso abrirá un términe para que se rinda. 


Este término no podrá exceder de treinta días, y vencido que sea el 


“Juez pronunciará sentencia. 


Art. 60. Los jefes de oficinas y funcionarios “públicos que hubieren 
tenido alguna participación en las cuentas que motiven reparos, están 


_Obligados a informar al juez siempre que se les pida informe respecto de 
algún punto relativo al juicio. 


Art. 61. La prueba testimonial se rendirá ante los tribunales ordina- 


rios en la forma establecida para las causas de hacienda, en virtud de re- 
'querimiento hecho por el juez que conoce del juicio de cuentas. (Código 
de Procedimiento Civil, L. II, título X, 8 UL. 


Art. 62. Terminado el plazo para la contestación o su prórroga, si los 
reparos no hubieren sido contestados, el juez, en rebeldía del que debió 


- contestarlos, dictará resolución. 


Art. 63. La sentencia expresará la fecha en que se dicta, los funda- 


mentos de la resolución y el monto del alcance, especificándose a favor y 
en contra de quien se declara. 


Art. 64. Las sentencias se notificarán al fiscal de la Corte, al jefe de 


sección que hubiere deducido los reparos y al que rindió la cuenta, quien, 


a su vez, las pondrá en conocimiento de los que resultaren responsables. 
Art. 65. El juez, antes de resolver, podrá disponer que se traigan a, 


la vista las cuentas, y si notare errores queno hayan sido reparados, de- 


berá acordar que sean nuevamente examinadas por la misma sección o 
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por otra, sin perjuicio de que la Corte tome las medidas disciplinarias 
que estimare convenientes respecto de los empleados culpables de la 
omisión. 

Art. 66. Apelada una sentencia en la forma establecida por el artícu- 
lo 11 de la ley del Tribunal de Cuentas, se concederá el recurso por el 
juez que la hubiere dictado, y el decreto que lo concede lo notificará al 
fiscal de la Corte y a los interesados. 

Art. 67. En segunda instancia se resolverá sin más trámite que ha 
notificación del decreto que concede la apelación, o que mande elevar la 


causa en consulta, y la audiencia de las partes, fijándose con este objeto 


un día próximo para la vista de la causa, vencido el término de empleza- 
miento que señalaren las leyes del enjuiciamiento ordinario. (Código de 
Procedimiento Civil, arts. 439 y 440). yn 

Art. 68. El presidente del Tribunal formará semanalmente la tabla 
de las causas que deben verse por la Corte. Esta tabla se colocará en la 
secretaría en un lugar visible, y se publicará en el Duario Oficra! para que 
llegue a conocimiento de los interesados. 


Art. 69. Los interesados podrán presentar para el dl de la vista de 


la causa los documentos y alegaciones escritas que creyeren conducentes 
a su defensa. ¡ 

Podrán también alegar en los estrados del Tribunal personalmente o 
por medio de abogado. 

Art. 70. El fiscal de la Corte podrá hacer en segunda instancia ale- 
gaciones verbales o por escrito, cuando así lo creyere necesario para la de- 
fensa de los intereses fiscales. 

En todo caso la Corte podrá pedirle dictamen antes de la vista de la 
causa, o después de hecha relación y antes de dictar su resolución. 


Art. 71. Las providencias de trámite podrán dictarse por el Presiden- 


te o.-alguno de los Ministros. 


Art. 12. Las sentencias ejecutoriadas se mandarán cumplir por el 


Ministro que hubiere conocido del juicio en primera Instancia. , 

Art. 73. Cumplida la sentencia, o resuelto, después de practicadas las 
diligencias necesarias para que se verifique el entero de los alcances de- 
clarados a favor del Fisco, que la persona o empleado a quien afectaban 
debe incluirse entre los deudores del Estado, y agregada al juicio, cons- 
tancia de dicho cumplimiento o inclusión, se dictará por el juez el auto de 
fenecimiento. 


Art. 74. Si el examen no ha producido reparos, se finiquitará la cuen- 
ta, pudiendo el juez, antes de dictar el auto de fenecimiento, ordenar se 


tralga a la vista la cuenta y proceder en tal caso como en el artículo 65. 


Art. 75. Las sentencias ejecutoriadas de primera o segunda instancia, 
en que se imponga al Fisco devolución o pago de alguna ad O serán 


trascritas al Supremo Gobierno. 


Art. 76. El recurso de nulidad de las sentencias de primera instancia 
se interpondrá conjuntamente con el de apelación. (Código de Procedi-. 


miento Civil, arts. 943, 944 y 945). 


La Corte resolverá primeramente acerca de la nulidad, oyendo el dic- 


tamen del Fiscal, y si se declarare que no la hay, podrá conocer inmedita- 


mente de la apelación pendiente, o fijar nuevo día para la vista de esa 


causa. 


K 
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Si se declarare la nulidad de la sentencia, se repondrá la causa al es- 
tado en que ésta ee cometió, y mandara pasarla al que debe subrogar al 

- Ministro que hubiere dictado la sentencia nula. 

Art. 17. El recurso de nulidad que se interponga de una sentencia de 
la Corte de Cuentas se sujetará a los trámites establecidos por la ley ordi- 
paria de nulidades, , 

Art. 18. Los miembros de la Corte no pueden excusarse de intervenir 
en los negocios sometidos a su conocimiento, sino en los casos de impli- 
“cancia o recusación legalmente declarada o admitida. 

Art. 79. Las implicancias y recusaciones de los miembros de la Corte 
de Cuentas, de los jefes de sección, examinadores y del Secretario, se tra- 
—mitarán y resolverán en conformidad a las leyes ordinarias. 

Art. S0. Si el empleado o persona que rindiere la cuenta, y con el 
cual deba seguir el juicio, hubiere muerto, desaparecido, se ignorase su 
paradero o estuviere fuera del territorio de la República, se seguirá la causa 
con su fiador. 

3 Art. 81. El expediente de cada juicio de cuentas se formará del in- 
—ventario pasado al jefe de sección; de los reparos, contestaciones, pruebas 
y escritos que se presenten, y de las providencias, decretos y sentencias 
que se dicten. 

Art. 82. La Corte y los Ministros, como jueces de primera instancia 
podrán hacer notificar fuera del lugar del juicio los decretos y resoluciones 
que expidieren, por intermedio de los jueces ordinarios, dirigiéndoles el 
- correspondiente oficio. 

y Las gestiones que en interés fiscal crea necesario hacer ante la justicia 
ordinaria para practicar las notificaciones, estarán a cargo de los respecti- 
vos promotores fiscales. 

Art. 83. En los casos no previstos en este Reglamento respecto a los 
procedimientos en los juicios de cuentas, se aplicarán las disposiciones 
legales relativas a los tribunales ordinarios en cuanto sean compatibles con 
la naturaleza de esos Mad (Código de Procedimiento Civil, libro lil, tí- 
tulo XIID. 

ME Art. 84. Será libre de porte todo paquete o comunicación que se re- 
mita del Tribunal o que éste dirija a cualquiera persona o empleado con 
motivo de la presentación, examen y juzgamiento de las cuentas. 
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Ley núm. 3,133.—Por cuanto, etc. 
PROYECTO DE LEY: 
Trruno 1.—Del impuesto de timbres, estampillas y papel sellado 


Artículo primero. El impuesto de timbres, estampillas y papel sella- 
do, se cobrará con arreglo a las disposiciones de la presente ley. | 

Art. 2% Habrá estampillas de impuesto de 2, 5, 10, 20, 40, 50 y 90 
centavos; y de 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 y 100 pesos. 

Art. 3,2 Habra papel sellado de 10, 20, 40, 60 y 80 centavos; y de 1, 
2,5, 10, 20, 25 y 50 pesos. 

“Art. 4.2 Dentro del plazo de un año las estampillas de impuesto y el 
papel sellado se emitirán en dos series distintas, una para el servicio judi- 
cial y otra para los demás objetos de que trata esta ley. 

Art. 5.2 Para el pago del impuesto se considerará como entero toda 
fracción de menos de dos centavos y se pagará con estampillas de este 
valor. 

Art. 6.2 El impuesto se percibirá en la siguiente forma: 

a) Por ingresos en dinero en los casos previstos por esta ley y com- 
probados por un timbre fijo que se aplicara en el respectivo ac od | 
si éste hubiere de quedar en poder del contribuyente; 

lb) Por estampillas que deberán ser colocadas en el documento respec- 
tivo; y 

c) Por el empleo del papel en que se estampará sel sello del ¿Estado. 

Art. 7.2 Los documentos que acrediten los actos y. contratos que 'a 
continuación se expresan pagarán el impuesto de timbres, estampillas y 
papel sellado, en conformidad a las prescripciones siguientes: 


1.—Actos jurídicos 


13. Informes que expidan los profesionales como peritos, cinco pesos; 


ES SN 
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15. Legalización de documentos, dos pesos por cada certificación; 
16. Liquidaciones que se presenten a las autoridades cuando el saldo 
exceda de cinco mil pesos, diez pesos; 
18, Personalidad jurídica, la solicitud en que se pida, diez pesos, y 
en el decreto que la conceda, cincuenta pesos; 
. 19. Rehabilitación de anda, en la solicitud que se pida, cien 
Desos; 
20. Solicitud de exención del servicio militar obligatorio: veinte pesos. 


11—Servicio administrativo 


21. Autorización para construir ferrocarriles, en el decreto que la 
conceda, quinientos pesos; si fuera con garantía del Estado, mil pesos; 
22. Autorización para construir o prolongar muelles o malecones, en 


la conceda, veinte pesos; 

23. Autorización de O nacionales, en el decreto que la con- 
ceda, cincuenta pesos; 

24. Autorización de ajencias de sociedades extranjeras, en el decreto 
que la conceda y sobre el capital que en el mismo se fije, dos por mil, con 
un mínimum de mil pesos. 

A Las agencias de empréstitos extranjeros que se establezcan en el país 
y que deberáh ser expresamente autorizadas por el Presidente de la Repú- 
blica, pagarán un impuesto de mil pesos; | 

20. Certificados dados por oficinas administrativas, cincuenta cen- 
tavos; | | 
26. Certificados de avalúo de propiedades urbanas o rurales, expedi- 
dos por la Dirección de Impuestos Internos, o por las Municipalidades, 
pagarán en estampillas un Impuesto de dos pesos, cuando el avalúo sea 
inferior a diez mil pesos; de cinco pesos, cuando el avalúo sea inferior a 
cincuenta mil pesos; y de diez pesos, cuando el avalúo sea mayor; 

27, Certificados dados por.los notarios, conservadores, corredores 0 
por cualquier otro funcionario de fe pública, un peso; 

28. Concesiones de uso de terrenos fiscales o municipales, en el de- 
creto respectivo, cincuenta pesos; 

29. Concesiones o mercedes de agua para riego, en el decreto respec- 
tivo, diez centavos por cada litro por segundo que se conceda; 

30. Concesiones o mercedes de agua para fuerza motriz, en el decreto 


| 31. Concesiones o rieles de agua para usos que no sean ni de rie- 
go ni de empleo para fuerza motriz, diez pesos en el decreto respectivo; 
32. Copias por las oficinas administrativas , cada hoja, cuarenta cen- 


; 33. Otorgamiento de permisos especiales a armadores o compañl 

navieras, en el decreto que los conceda, quince pesos; 

| 34. Pasaportes, diez pesos; 

35. Patentes de invención, en el decreto respectivo, cien pesos; 
18) 
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36. Permisos para cargar armas pro cinco pesos; 
37. Resoluciones administrativas: 


a) Autorizaciones para ejercer el cargo de agente de aduanas, ciento 


cincuenta -pesos; 


b) Nombramientos en propiedad de notarios, conservadores de bienes 


raíces, archiveros judiciales, secretarios de Corte y de Juzgados de Letras, - 
relatores de Corte, receptores de mayor cuantía en las ciudades de asiento | 


de Corte y de martilleros públicos y de Hacienda, cien pesos; 
Cc) Nombramientos en propiedad para otros empleos, incluyendo per- 
mutas, con renta anual hasta de cinco mil pesos, dos pesos; de cinco mil 


pesos hasta diez mil pesos, diez pesos; y sobre diez mil q cincuenta 


pesos; 


d) Nombramientos no comprendidos en las disposiciones anteriores, 


cinco pesos; 
e) En los nombramientos o permutas que por su naturaleza lo permi- 


ta el impuesto, se pagará en estampillas, en el boletín de egreso, en la res-. 


pectiva Tesorería, en el momento de efectuarse el primer pago al interesa- 
do.-En los demás casos en el decreto respectivo; 


38. Permisos de interés particular, salvo el feriado que la ley conce- 


de y las licencias a empleados públicos por motivos de enfermedad y no 
o en la presente ley, en el documento que la concede, un peso; 


(ES 


39. Propuestas públicas presentadas a las oficinas del Estado, a la. 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a las Juntas de Beneficencia o a 


las Municipalidades, cinco pesos; 


40. Solicitudes o memoriales que se dirijan a las autoridades públi- 
cas que no tengan un impuesto especial, cuarenta centavos en cada foja; 
41. Solicitudes para admitir empleos, funciones o pensiones de (o- 


bierno extranjero, cien pesos; 


42. Solicitudes de interés particular que se eleven al Congreso oa 
otras autoridades en virtud del derecho de petición, cuarenta centavos por 


cada foja. 


UI. —Certificados de exámenes y titulos profesionales 


43. Exámenes de grado, diez pesos. 


44. Títulos profesionales para el ejercicio de profesiones de arquitec- E 


tos, agrónomos, farmacéuticos y dentistas, treinta pesos, 


45. Títulos profesionales de abogados, médicos e Ingenieros, cincuen- 


ta pesos; 


46. Títulos de profesores, intérpretes, contadores o cualquier otro es- 


pedido por la autoridad pública, no especialmente gravados, diez pesos; 
Títulos de matronas, veterinarios y practicantes diez pesos. 
La contribución se pagará en el respectivo diploma. 
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V.—Contratos od: ca 


53. Arrendamiento o. sub-arrendamiento de bienes raices o muebles, 


Cesión o prórroga de los mismos, sobre el total del contrato, cinco centa: $ 


vos por cada cien pos 


o 
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54, Boletín de venta de mercaderías, cimco centavos, por cada cien 
pnpesos, 
57. Cartas- poderes, cuarenta centavos; 
, 58. Compra-venta de bienes raices o muebles, diez centavos por cada 
| cien pesos, salvo el salitre que pagará un cuarto por mil, y las demás es- 
y pecies o casos que considere esta ley en particular; 
99. Compra-ventas comerciales, diez centavos por cada cien pesos. 
La contribución se pagará con estampillas inutilizadas cada día en el 
libro diario que deberá llevar todo comerciante con arreglo al Código de 
¡Comercio o por abonos en la Tesorería Fiscal respectiva dentro de los cinco 
días siguientes al vencimiento de cada trimestre. 
No pagarán impuesto los instrumentos que acrediten una compra- 
venta comercial de bienes muebles, siempre que el vendedor declare en él 
que la operación queda anotada en su libro diario; 
60. Compra-ventas de bienes muebles en remate público, diez centa- 
vos por cada cien pesos. 
La contribución se pagará en el libro diario de salidas o en la "Tesore- 
ría Fiscal correspondiente en la forma que prevenga el Reglamento; 
i 61. Compra-ventas de bienes muebles por intermedio de corredores o 
comisionistas, diez centavos por cada cien pesos. 
La contribución se pagará en el registro diario o en la Tesoreria Fis- 
cal correspondiente en la forma que prevenga el Reglamento. 
Las operaciones de compra-venta realizadas por órdenes de agriculto- 
res para enagenar los productos de sus fundos no pagarán el impuesto de 
este número ni el del número anterior. 
Los instrumentos que a nombre propio o por cuenta de sus comiten- 
tes suscriba un corredor no pagarán impuesto, siempre que declare en 
ellos que la operación queda anotada en el registro diario. 
; Las salvedades establecidas en el número 58 regirán tambien respec- 
to de los números 59, 66 y 61; 
] 62. Contratos de sociedades, sobre el capital nominal, dos y medio 
ro por cada cien pesos; 


ad 
A 


o . » . A 


E 66. Contratos de provisión 0 “suministro, “sobre el monto total de los 
mismos, cinco centavos por cada cien pesos; 

67. Contratos sobre consignación de mercaderías, un peso; certifica- 
dos o recibos de los mismos, cincuenta centavos; 

3 68. Contratos de confección de obras materiales, sean de arrenda- 
punto de servicios o de compra-venta, cinco centavos por cada cien pesos; 
E. ad Constitución “de los derechos “reales de usufructo, uso, habitación 
0 servidumbres activas, diez pesos; 


74. Endoso de contratos de salitre, an cuarto por mil; 
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VI.—Valores mobiliarios, operaciones de Bancos y de Bolsa 


90. Cheques de bancos u otras o timbres fijos de diez 
COtiLe vos, : 

9% Certificados, recibos o vales por depósitos de dinero a plazo o a 
la vista, con intereses, dos centavos por cada cien pesos; 

92. Giros telegráficos de un punto a otro de la República, diez centa: 
vos; al extranjero, un peso. 

La contribución se pagará en el comprobante expedido por la oficina 
emisora; 


VII —Comercio e industria 


1083. Boletos de especias o recibos de los mismos que den las empre- 
sas de transportes, timbre fijo de cinco centavos; 

104. Cuentas, facturas o planillas de venta, cuyo monto exceda de 
veinte pesos y no pase de mil pesos, en el original y en cualquiera de sus 
reproducciones, veinte centavos en el momento de la cancelación; de mas 
de mil pesos, cuarenta centavos; 

105. Libros de A iabilidad: que deben llevar los comerciantes en con- 
formidad al Código de Comercio, timbre fijo de cinco centavos en cada 
hoja. 

Los libros denominados subsidiarios, que reemplacen de cualquier 
modo las funciones comerciales del Diario, pagarán igualmente el impuesto; 

106. Pólizas de seguro marítimo, cincuenta centavos; 

107. Pólizas de seguro contra inceudio u otros riesgos y renovación de 
los mismos contratos, hasta veinte mil pesos, veinte centavos, y un centavo 
mas por cada mil pesos o fracción de mil pesos; 

108. Pólizas de seguros agrícolas y sus renovaciones, (cosechas, ani- 
males, enseres, etc.) cuarenta centavos; 

109. Pólizas de seguros sobre la vida, veinte centavos; 

110. Pólizas de seguros no anteriormente especificadas y sus renova- 
ciones hasta veinte mil pesos, veinte centavos, y un centavo mas por._cada 
mil pesos de aumento o fracción de mil pesos; 

111. Marcas de fábrica y de comercio y sus renovaciones, además de 
los derechos que correspondan a la oficina encargada de este servicio, diez 
pesos en el título respectivo; 

112. Recibos o vales de depósitos de especies id o nó en dine- 
ro, cincuenta centavos, con excepción de los que den las casas de monte- 
pío, que pagarán cinco centavos. 

Estarán excentos de este impuesto los recibos menores de cinco pesos 
que dan las casas de préstamos sobre prendas; 

113. Vales arras o señales de quedar convenidos en dinero o por de- 
pósitos de bienes fungibles, diez centavos por cada ejemplar; : 

114. Vales de prendas o mercaderías depositadas en los almacenes 
generales, diez centavos en cada ejemplar; i 

115. Recibos de dinero distinto de los dados por los Bancos, siempre 
que no se contengan en títulos de obligaciones que hayan pagado impuesto, 


y e 
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cualquiera que sea su monto hasta mil pesos, pagarán veinte centavos; por 
mayor suma, cuarenta centavos; 
116. Vales , promesas u obligaciones de pagar alguna suma de dinero 


que no estén especificados anteriormente, cinco centavos por cada cien 


; 


pesos. | 
VIII.—Otros actos o contratos 


($.o pn... ... ... »o».. ... ==. . 


-119. Cartas , detalles de cuentas. y + cualquiera. otra clase de documen- 
tos no sujetos por su naturaleza a impuesto, cuando se presenten en juicio 
o ante cualquiera autoridad u oficina pública, cuarenta centavos en cada 


x boja; 


120. Copia de instrumentos públicos, papel sellado de cuarenta cen- 


tavos, salvo la primera hoja de la primera copia, que llevará el impuesto 
correspondiente al acto o contrato; 


a...» e..o... 


126. Ratificación de pedimentos de minas, dos pesos por cada hectá- 


rea de pertenencia, si se trata de substancias comprendidas en el'inciso 1. 
del artículo 2.* del Código de Minería; cincuenta centavos por cada hectá- 
rea de pertenencia, si se trata de cualesquiera otras substancias; 


- 
eo, oo... .. 


129. Transferencias de derechos de uso de ¡errenos fiscales o munici- 


pales, el impuesto correspondiente a la concesión primitiva; 
Bo 130. Todo acto jurídico o contrato no especificado en esta ley, un 
peso. 


Tíruo I1.—Servicio notarial, judicial y de aduanas 


Art. 8.2 Será obligatorio el uso del papel sellado en los escritos o pre- 


sentaciones dirigidas a los Tribunales de Justicia y a las autoridades públi- 
"cas, como así mismo en los registros de los notarios, de los conservadores 
de bienes raíces y de los oficiales del Registro Civil, cuando obren como 
notarios. 


Un Reglamento especial determinará la forma del sello y las distincio- 


nes que deberá tener, según fuere el uso a que se le destine, en conformi- 
dad a la clasificación siguiente: 


y) .oo$ p.. .. (6... o... .. 
z 


151. Acta de mensura de minas, un peso; 
152. Manifiestos y ratificaciones de ninas, un peso en la primera hoja; 


las demás, cuarenta centavos. 


TíruLo Ill.—De la exoneración del impuesto 


a > 


» Art. 9.2 No pagarán impuesto: 


E 1. El Fisco y las Municipalidades; 


2.2 Los documentos cuya cuantía no exceda de cincuenta pesos, cuan- 
do la contribución sea proporcional, salvo en los casos en que esta ley dis- 
- Pone, lo contrario; 

3.2 Los escritos que presenten a los Tribunales o a otras autoridades 


los reos rematados y las personas que se hallen presas o detenidas; 
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4.0 Los memoriales o solicitudes que eleven a los Tribunales o a otras 
autoridades, y los recibos y contratos que otorguen, y sus copias, los esta- 


blecimientos de educación o beneficencia y las personas naturales 0) as 


dicas que hayan obtenido declaratoria de pobreza; 
5.2 Los memoriales o solicitudes que se presenten a los Alco de 
los colejios nacionales o de la Universidad de Chile; 7 
6.0 Los recibos o documentos que expidan las oficinas públicas; 
7.2 Libros de contabilidad, certificados y demás documentos relativos 


a las operaciones que se practiquen por las Cajas de Ahorros que determl-. 


ne el Presidente de la República, con excepción de cheques, letras de cam- 
bio, libranzas u órdenes de pago y traspaso de fondos, los cuales pagarán 
contribución en conformidad a la presente ley; 


8.2 Procesos, sentencias, documentos, mermada 0 solicitudes que 


leyes especiales exceptúen; 

9.2 Recibos y demás documentos. que otorguen las sociedades de so- 
corros mutuos, de instrucción gratuita o de beneficencia, que tengan per- 
sonalidad jurídica; 

10. Las sociedades de instrucción gratuita, de beneficencia y las so- 
ciedades obreras de socorros mútuos; 

11. Los poderes electorales; 

12. Los: vales bancarios a ¡a vista y los memorándum o recibos de 
dinero por depósitos en cuenta corriente; 

13. Los expedientes de rendición de cuentas de que conozca el Lri- 
bunal de Cuentas, los que se tramitarán en papel común; 

14. Los certificados gue otorguen los oficiales del Rejistro Civil; y 

15. Los recibos y Ae documentos que otorguen las juntas de be- 
neficencia. 


TíruLo IV.—Disposiciones generales 


erp 


Art. 10. Los timbres fijos, estampillas y papel sellado cotablániios por 


la presente ley, deberán ser renovados cuando el Presidente de la Repú- 


os 


blica estime conveniente modificar o alterar el modelo de los cuños respec- 


tivos para asegurar la correcta percepción del impuesto. 


Art. 11. Las especies no usadas que hayan cubierto el impuesto por | 


medio del timbre fijo, podrán ser retimbradas cada vez que éste se renue- 
ve, sin nuevo gravámen, sin cuyo requisito se considerará que no se ha 
pagado el impuesto. No obstante, los documentos que hubieren cubierto 


el impuesto en esta forma, podrán usarse sin necesidad de ser retimbra- 
dos hasta treinta días después de la fecha en que se haya procedido a la 


renovación del timbre. | | | | 
Art. 12. El impuesto que en conformidad a esta ley debe pagarse por 


medio de estampillas, podrá ser sustituido por el uso'de papel sellado o : 


timbre fijo, de valor equivalente. 


Art. 13. En los casos en que se exija para el pago del impuesto el uso 
de papel sellado o timbre fijo, podrá éste ser sustituido por estampillas, 


con autorización de la autoridad administrativa o judicial correspondiente. 


Las estampillas de que en este caso se haga uso, serán inutilizadas 


por el funcionario ante quien se presente el documento o solicitud. 
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Los notarios podrán usar estampillas en las copias de instrumentos 
s públicos. 
$ Art. 14. Las estampillas que se empleen para el pago del impuesto, 
q deberán ser inutilizadas con la fecha abreviada y la firma dé cualquiera 
que suscriba el documento. 
Las que se usaren en documentos públicos serán inutilizadas en la 
misma forma o perforadas por el funcionario otorgante. 
0 EEl Presidente de la República podrá autorizar el uso de un sello para 
“inutilización de las estampillas empleadas en los documentos públicos. 
Podrá igualmente autorizar el uso de sellos a los Bancos, a las empre- 
sas, sociedades o particulares que por naturaleza de su giro tengan que 
usar estampillas en sus documentos. . 
La inutilización deberá en todo caso efectuarse de modo que una parte 
de la firma o sello quede sobre la estampilla o estampillas y la otra sobre 
el documento. | 
3 - Los notarios y secretarios judiciales timbrarán y perforarán las es- 
'tampillas en los documentos públicos que autoricen. 
2 Art. 15. Los actos y contratos gravados con impuesto proporcional y 
que no contengan cantidad o plazos determinados, pero sí el máximum y 
3 el mínimum “de la obligación, pagarán con relación al término medio del 
¿monto de la misma, salvo que la presente ley disponga otra cosa. 
Si en un mismo acto se celebran varios contratos o se contraen diver- 
sas obligaciones, se pagará el impuesto que corresponda a cada uno de 
08. 
Para los efectos del pago del impuesto se considerarán como entero 
Jas fracciones de ciento y de mil, según el caso. 
En los contratos sujetos a impuesto proporcional, en que no aparecie- 
re para regularlo ni aun la base que indica este mismo artículo, el impues- 
to se fijara por la apreciación jurada que los contratantes hicieren del 
monto de la convención en el respectivo documento. 
Art. 16. En las estipulaciones en moneda extranjera, el impuesto se 
"pagará convirtiendo aquella moneda a pesos oro chilenos, según su equl- 
"valencia legal. salvo las excepciones previstas en la presente ley. 
: Art. 17. Los documentos otorgados en país extranjero, que deban 
ejecutarse, pagarse 0 producir efectos legales dentro del territorio de la 
República, pagarán el impuesto, según las prescripciones de esta ley, en 
el momento de ser presentados al Ministerio de Relaciones Exteriores, para 
su legalización. 
y En todo caso, no podrán ser protocolizados en algún instrumento pú- 
blico, presentados en juicio o en acto judicial no contencioso, ejecutados o 
pagados sin que previamente satisfagan el impuesto. 
Art. 18. Las tramitaciones a que de lugar el procedimiento aduanero, 
cualquiera que sean los documentos de que se trate, se extenderán en pa- 
pel común. 
| Art. 19. Las aduanas inutilizarán con el sello de la respectiva oficina 
las estampillas y el papel sellado que se agregue en pago del impuesto. 
Art. 20. El manifiesto por menor, las pólizas en general y los pedi- 
mentos deberán escribirse necesariamente en papel sellado, aun cuando 
e de otro tipo que el correspondiente, en cuyo caso se completará el im- 
- Puesto, agregando estampillas. 


E 
A 
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Y 


Art. 21. El notario que extendiere escritura pública de acto o contra- 
to sujeto al impuesto que esta ley establece, exigirá que se págue. el monto 
de éste al tiempo de otorgar la escritura y de ella dejará testimonio en el 
Registro, nó autorizando la matriz mientras no haya sido pagado. a 

Art. 22. Para determinar el papel sellado que debe usarse en los jui-. 
cios, el juez, al proveer la primera presentación, fijará su cuantía en con- 
formidad a las reglas generales del procedimiento. 

Se en el curso del juicio se alterare la cuantía por reconvención u otra 
causa, se seguirá usando el papel que corresponda a la nueva cuantía. Si 
apareciere en definitiva que se ha fijado un impuesto inferior al que por 
la ley correspondiere, mandará el juez en la sentencia hacer el reintegro 
en favor del Fisco. | 

Art. 23. Siempre que la contribución de estampillas exceda de cin- 
cuenta pesos, podrá hacerse el pago por medio de depósitos en arcas fisca- 


les, caso en el cual el tesorero fiscal respectivo expedirá un certificado con. 


timbre perforador que esprese el monto de la cantidad pagada.! 

Art. 24. El impuesto. que corresponde a operaciones a plazo de las 
Bolsas de Comercio o de Corredores, se pagará en dinero en la Tesorería 
Fiscal al fin de cada trimestre por las respectivas instituciones. 

Art. 25. Los archiveros judiciales no harán ingresar los espedientes. 
para su archivo, si no se ha satisfecho en ellos el impuesto correspondiente. 

En caso de notar alguna infracción deberán dar cuenta inmediata. 
mente al juez de letras. 

Art. 26. El tenedor de documentos extendidos. en papel da 
te y sin que lleve el timbre o las estampillas correspondientes podrá subsa- 
nar la falta de impuesto dentro de los quince días siguientes a su otorga-- 
miento, ocurriendo con tal objeto verbalmente o por escrito al juzgado de - 
turno o a la Dirección Jeneral de Impuestos Internos. El funcionario res- 
pectivo ordenará agregar el impuesto que corresponda y dejará constancia 
de ello en el documento. mismo, que surtirá así todos sus” efectos legales. 

Si el notario tuviere dudas acerca del monto de la contribución que 
debe pagar un acto o contrato, podrá ocurrir al juzgado de turno para que 
la fije breve y sumariamente. El juez pondra su visto bueno al márgen de 
la matriz del documento respectivo. | 

Art. 27. Los jueces y tribunales de la República podrán actuar en 
papel común con cargo de reemplazo por quien corresponda. El papel de 
reposición se inutilizará con la firma o el sello del actuario de la oficina 
donde se haga la reposición; indicándose claramente en el mismo la foja 
que se reemplaza. ; 

Art. 28. En cada página de papel sellado no podrá escribirse mas de 
treinta líneas y se respetarán los márgenes en ella señalados. : 

La autoridad a quien se hubiere ¡presentado un escrito en que se in- 
frinja esta disposición, podrá rechazarlo u ordenar se agregue, por las 
líneas de mas, el quíntuplo del papel correspondiente a razón de treinta 
líneas por página. 

Art. 29. En las copias de escrituras públicas, documentos notariales, 
escritos y peticiones que se presenten ante cualquiera autoridad de la Re 
pública, podrá emplearse la escritura a máquina con'tinta indeleble, no y 
pudiendo entrar, como término medio, mas de treinta líneas. | 

Art. 30. Las oficinas encargadas de la venta de especies recibirán el 
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papel sellado o estampillas que no se hayan usado oportunamente, cam- 
biándolos por nuevo del mismo tipo, siempre que el cambio ge solicite den- 
tro del trimestre siguiente al de su renovación. 
| Art. 31. Las estampillas deberán ser impresas con timbre que no sea 
indeleble. 

- Art. 32. Se autoriza el cobro en el Territorio de Magallanes de las 


“contribuciones establecidas en esta ley. 


Art. 33. La Dirección Jeneral de Impuestos Internos vigilará el cum- 


plimiento de la presente ley, para lo cual podrá inspeccionor los libros de 
las oficinas y establecimientos comerciales e industriales. 


Art. 34. Los Bancos. las sociedades anónimas o en comandita, Bolsas 


- de Comercio o de Corredores, instituciones de ahorros o compañías de se- 


guros estarán, ademas, obligados a admitir la inspección del inspector de 


- Bancos o del que el- Gobierno designe entre los fiscales en lo referente a 
las operaciones o actos gravados por la presente ley. 


| Tiruzo V.—Procedimiento penal 


Art. 35. Los que impidieren o entrabaren la inspección de los encar- 
gados de vigilar el cumplimiento de la presente ley, sufrirán una multa 


de un mila dos mil pesos. 


Los denuncios se harán por escrito a la Dirección de Impuestos In- 
ternos, la cual, previas las comprobaciones del caso, exigirá la satisfacción 
del impuesto y el entero, en la Tesorería Fiscal, de la multa en que haya 


- Incurrido el infractor, dando cuenta a la justicia ordinaria. El juez proce- 


derá breve y sumariamente, y no podrá dar curso a la reclamación del 
inculpado sin tener constancia de haberse depositado previamente el valor 
de la multa. 

Art, 36. Los que compraren especies valoradas por mas de quinien- 
tos pesos, tendrán un descuento de dos por ciento. 

Art. 31. El documento o título que no hubiere pagado impuesto o 


que no llevare las estampillas inutilizadas con arreglo a la presente ley, 
adeudará una multa de veinticinco veces el monto de la contribución. 


Esta multa en las relaciones con el Fisco, afectará solidariamente a 
la persona que exhiba el documento y a las demas que hayan intervenido 
en el acto o contrato gravado, sin perjuicio del derecho del que pague la 
multa para perseguir su reembolso de la persona a quien corresponda el 
pago de la contribución. 

El documento que no hubiere pagado la contribución no podrá pre- 
sentarse ante las autoridades administrativas o judiciales, ni tendrá mérito 
ejecutivo, mientras no se acompañe el testimonio de haberse pagado la 
multa. 

Art. 38. Los libros de contabilidad que no hubieren pagado el im- 
puesto no tendrán ningún valer probatorio en favor del comerciante que 
los lleva, sin perjuicio de la pena establecida en el artículo anterior. 

Art. 39. Las cuentas o planillas de venta y los recibos de dinero dis- 
tintos de los dados por los Bancos, que no hayan pagado al tiempo de su 
otorgamiento el impuesto correspondiente, sólo serán admitidos en juicio 
como principio de prueba, sin perjuicio de la multa fijada en el Art. 37. 

Art. 40. Los funcionarios públicos o municipales que extiendan, ad- 
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mitan o den curso a documentos que no hayan pagado el impuesto res- 
pectivo, en conformidad a la presente ley, serán penados la' primera vez 
con una multa equivalente al doble de la contribución, al euádruple por 
la segunda vez, y por las demas con el pago de 25 veces el monto de la 
misma, sin perjuicio de las medidas administrativas que correspondan. 

Art. 41. Los jueces de letras deberán vigilar el pago de la contribu- 
ción en los procesos de que conocieren y mandarán pagar la multa de los 
que se presentaren sin haber pagado el impuesto. 


Los secretarios deberán dar cuenta especial de toda infracción que 


notaren en los escritos o documentos presentados a la causa. 

Antes de hacerse relación de uua causa ante el 'Pribunal superior, el 
relator deberá darle cuenta de haberse pagado debidamente la contribu- 
ción establecida en esta ley; y en caso que notare alguna infracción, el 
Tribunal, amonestará al juez de la causa y ordenará que el secretario de 
primera instancia entere, dentro del plazo que le señale, el valor de la 
multa correspondiente. | ds e 

Se dejará testimonio en el proceso de la cuenta dada por el relator y 
de la relación del Tribunal. de 

Art. 42. Las infracciones de la presente ley que no tuvieren una san- 


ción especialmente determinada, serán penadas con una multa de cincuen- 


ta a quinientos pesos. 


Y por tanto, etc.—Santiago, 23 de Febrero de 1921.—Axruro ALegs: 
sSANDRI.— Daniel Martner. | po 
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Reglamento sobre concesiones de terrenos fiscales 
Núm. 2 092.—Santiago, 14 de Agosto de 1918- 


Teniendo presente: 


Que las concesiones de arrendamiento o de uso de terrenos baldíos 
“del Estado se hallan sometidas a decretos reglamentarios dictados en di- 
| versas épocas, cuya consulta presenta dificultades a los particulares y a 
los funcionarios que deben someterse a ellos; 

"Que muchas de las concesiones otorgadas en vista de solicitudes que 
“significaban un 'interés de progreso industrial, han servido únicamente 
¿para fines de lucro personal; 

y Que en la práctica se han presentado también casos no previstos en 
las disposiciones reglamentarias vigentes, que es útil resolver; 

A (Que hay conveniencia en consultar prescripciones tendientes a dar 
- Mayores seguridades en cuanto se refiere al cumplimiento de las obliga- 
“clones del concesionario y al mejor resguardo de los derechos del Estado 
en las propiedades concedidas, y 

dG (Que es menester señalar el procedimiento administrativo a que de, 
ben sujetarse los funcionarios fiscales encargados de la materia. 

He acordado y decreto el siguiente: 


REGLAMENTO 


para las concesiones de arrendamiento o de uso de terrenos baldíos de 
propiedad del Estado. 

Art. 1.2 "Poda solicitud en que se > pida el arrendamiento o el uso de 
algún terreno baldío de propiedad del Estado será presentada al Goberna- 
- dor del departamento en que se encuentre ubicado el predio, y en ella de- 
- berán consignarse los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, domicilio y profesión u oficio del solicitante; 
3 bh) Nombre del lugar, pueblo o ciudad en que está ubicado el predio; 
c) Departamento, comuna y subdelegación a que corresponda;, 


ASE 
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d) Frente, fondo, s =uperficie aproximada, calidad y condiciones espe- 
ciales del predio solicitado, sl fuere urbano; 

e) Deslindes; 

/) Valor aproximativo en que se aprecia el terreno solicitado; 

y) Renta por metro cuadrado v por hectárea que se ofrece pagar, 

hy Objeto a que se dedicará el terreno solicitado; 

2) Nombre del antiguo tenedor, si lo hubiera habido; y 

3) Plazo del arrendamiento o uso. 
A 2.2 El Gobernador del departamento informará dicha solicitud, 


oyendo previamente al subdelegado bajo cuya jurisdicción estuviere el 


predio, y la remitirá al Intendente de la provincia, quien ordenará que in- 
forme también sobre ella el respectivo Ingeniero de Zona. | 
En defecto del Ingeniero de Zona, el Intendente designará en cada caso 


un Ingeniero ad: hoc para que dé la a la disposición estable- 


cida en el inciso anterior. 
El Intendente de la Provincia informará a su vez sobre la convenien- 


cia de conceder o nó el uso o el arrendamiento solicitado, y elevará los ' 


antecedentes al Ministerio de Hacienda para su resolución. 'Si se tratare 
de terrenos ubicados en la región salitrera, deberá acompañar el informe 
del Delegado Fiscál de Salitreras. 

Las solicitudes relativas a terrenos ubicados en los puertos serán tan- 


bién informadas por la correspondiente Junta Local de Puerto, antes de . 


que el Gobernador proceda a su tramitación ordinaria. 
El Ministerio de Hacienda podrá disponer, si lo estima necesario, que 
se evacue cualquier otro informe sobre dichas solicitudes. 


Art. 3.2 En los decretos en que se acepten estas peticiones se expre- 


sarán con la debida determinación las circunstancias señaladas en los 1n- 


cisos a, b, c, d, e, f, y, h, y j, del artículo 1.” y el precio o renta anual que. 
debe pagar el concesionario por el arriendo o uso del terreno objeto del 


contrato. 

Art. 4. Las concesiones de uso o arrendamiento se otorgarán por un 
plazo que no exceda de cinco años, si se tratare de terrenos urbános, y de 
nueve años, si se refieren a propiedades rurales, pudiendo renovarse unas 
u otras en favor del mismo usuario o arrendatario. 

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el Gobierno Edd 
determinar en cada caso el término de cada concesión cuando se trate de 
aquellas destinadas á empresas o usos industriales de evidente interés na- 
cional, que exijan una duración mayor. 

Será causa de preferencia para la concesión, el haber sido antes arren- 


datario o usuario del mismo predio, siempre que en él se hubieren llevado : 


a cabo obras que aumenten su valor. | 
Art. 5.2 El Gobierno se reservará el derecho de poner ini, ad- 
ministrativamente, a cualquier concesión, cuando lo estime conveniente, 


prévio el desahucio que en cada caso acordare, sin responsabilidad alguna 


para el Fisco. | 
Art. 6.2 Otorgado el decreto de concesión, la Dirección del Tesoro 
deberá anotarlo y dejará constancia de ello en la transcripción que remi- 

tirá a la Tesoreria Fiscal correspondiente. 
Art. 1.2 Los interesados deberán pedir que se les ponga en posesión 


de los terrenos concedidos, en el plazo máximo de un mes, a contar desde 


MM 
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la fecha en que se les transcriba por la Gobernación el decreto de que se 
trata. 
| A la solicitud en que los interesados pidan que se efectúe la diligencia 
de que habla el inciso anterior, y siempre que se trate de terrenos conce- 
“didos a título oneroso deberán acompañar un certificado del Tesorero Fis- 
cal respectivo, en el cual conste que se ha pagado la renta correspondiente . 
-á la primera anualidad. 
Art. 8.2 La entrega se efectuará por el ingeniero de la provincia o por 
“el ingeniero ad-hoc en su caso, dentro de los treinta dias siguientes, a la 
fecha de la correspondiente solicitud, prévio decreto de la Intendencia que 
“comisione a uno u otro ingeniero con tal objeto. 
| Dicho ingeniero deberá dejar demarcados visiblemente en el terreno 
“los deslindes de la concesión, levantará un acta de lo obrado y formará un 
plano en el que aparezcau los mencionados deslindes y linderos. 

Ese plano se depositará en la oficina del ingeniero de la provincia, 0 
en la Intendencia si hubiere practicado dicha diligencia un ingeniero 
ad-hoc. 

4 El Intendente de la Provincia determinará en cada caso el honorario 
que corresponda percibir al ingeniero, una vez que éste haya cumplido su 
cometido. | 

El ingeniero de la provincia designará los terrenos concedidos en un 
plano general que mantendrá en el archivo de su oficina, a fin de que 
pueda servir de base para consultas posteriores. 

El ingeniero 'ad-hoc, en su caso, queda tambien obligado a hacer 
igual anotación en un plano general que existirá tambien en el archivo de 
la Intendencia. 

Todos los gastos que se originen con motivo de las operaciones a que 
este artículo se refiere, serán de cuenta de los interesados. 

! Art. 9. Dentro del plazo de treinta dias, a contar desde la fecha del 
acta de entrega de los terrenos, deberá reducirse a escritura pública en la 
Notaría de Hacienda de la cabecera de la provincia o de la Gobernación 
respectiva el decreto de concesión, insertándose en ella el certificado del 
pago de la primera anualidad y el texto de la acta aludida. 

i El concesionario expresará, en la escritura que acepta todas las obli- 
'gaciones que le impone el presente decreto y que renuncia a las acciones 
Judiciales, 

Se comprometerá además, a responder con todas las mejoras que In- 
troduzca en los terrenos, de las obligaciones a que quede sujeto por el res- 
pectivo contrato y este Reglamento. 

El Tesorero Fiscal correspondiente firmará en representación del Fis- 
co la mencionada escritura, y dentro del plazo de treinta dias, contado 
desde la fecha de ese documento, entregará el interesado al Tesorero del 
departamento en que se hallen ubicados los terrenos objeto de la conce- 
sión, una primera copia de la referida escritura, la que ha debido el con- 
cesionario inscribir previamente en el Conservador de Bienes Raices de 
dicho departamento; como así mismo una copia de la imscripción de do- 
¿Minio que exista a favor del Fisco. 

d Si el terreno, materia de la concesión, no tuviere título inscrito a fa- 
¿vor del Fisco, el respectivo Tesorero solicitará del Conservador de Brenes 
Raices correspondiente la mencionada inscripción, dentro del plazo de trewn- 
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ta días, a contar desde la fecha de la referida escritura pública, y, en tal 
Caso, el concesionario tendrá el plazo de noventa días, contado en la for- 
ma indicada anteriormente, para entregar al Tesorero la escritura de arren- 


damiento debidamente inscrita y la copia de la inscripción de dominio a 


favor del Fisco. 
El expresado funcionario remitirá a la Dirección del Tesoro la copia 


de la escritura de arrendamiento, después de tomar nota de ella en la for- | 


ma prevenida en el artículo siguiente. 


Los gastos que se originen con .motivo de las diligencias anteriores, ) 


correrán a cargo del concesionario. 
Art. 10. Los Tesoreros Fiscales llevarán un registro especial para 


anotar las escrituras públicas y los decretos por los cuales se conceda el 


arrendamiento o se permita el uso de algún bien de propiedad nacional. 
En este registro se indicarán los datos siguientes: clase del bien fiscal, co- 
muna y subdelegación en que esté situado, deslindes, extensión, valor 
calculado, fecha del respectivo decreto, duración y condiciones del contra- 
to, plazo para el deshaucio, fecha de la escritura pública y nombre del 
concesionario, 

Anotadas las escrituras en este registro, los Pesorelas Pipas las rema- 
tirán a la Dirección del Tesoro, Oficina que, después de acusar recibo de 
ellas, las anotará a su vez en un Registro General, que ademas de los da- 
tos antes indicados, contendrá el nombre de la provincia y del departa- 
mento a que corresponda el inmueble o propiedad objeto de la concesión. 

Art. 11. Los Inspectores de Oficinas Fiscales, al visitar las tesorerías, 


examinarán el registro especial a que se refiere el artículo anterior y harán 


constar en el acta de visita el estado en quelo hayan encontrado. 
Para comprobar: dicho registro, Jos Iluspectores, antes de salir a efec- 


tuar una visita, deberán solicitar en la Dirección del Tesoro una nómina 


de los decretos de concesiones corespondientes al respectivo departamento. 
Art. 12. Los funcionarios que descuiden el cumplimiento de las obli- 


gaciones que les impone este decreto, quedan sujetos a la responsabilidad 


establecida en el artículo 2,129 del Código Civil, sin perjuidio de que pue- 


dan imponérseles las penas disciplinarias que corresponda ap ala 


autoridad administrativa. 

Art. 13. La Dirección del Tesoro queda encargada de proveer de re- 
eistros a todas las Tesorerías Fiscales, las que entretanto abrirán un regis- 
tro provisional para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del 
presente decreto. 


Art. 14. Antes de que se otorgue por el Ministerio de Hauienda una 
concesión de terrenos para Ferrocarriles, puentes, caminos o viaductos, 


será necesario que el Departamento de Estado a que corrosponda el estu- 
dio de la cuestión técnica del caso, haya dictado resolución sobre ella. 

Art. 15. Toda concesión de terrenos fiscales se hará sin perjuicio de 
terceros y con sujeción a las leyes y al presente decreto y demás disposi. 
ciones que se dicten en lo sucesivo. 


Art. 16. Cuando se trate de concesiones otorgadas ds confohmidad 1 


con los artículos 599 y 602 del Código Civil, con el objeto de edificar o de 
ejecutar una obra cualquiera, el concesionario quedará .obligado a cerrar 


los terrenos e iniciar los trabajos en el término de seis meses, contado des- * 


de la fecha del respectivo decreto Supremo. 


On 
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Art. 1/. Los edificios construídos o las mejoras introducidas por par- 
ticulares en terrenos fiscales quedarán afectos preferentemente al pago del 
respectivo precio o renta y a las indemnizaciones que adeudare el arren- 
datario o usuario. 

Art. 18. El Gobierno podrá poner término administrativamente a las 
concesiones de terrenos otorgadas en arrendamiento ó uso, prévio deshau- 
cio de un mes, notificado por el Intendente o Gobernador respectivo, si los 
concesionarios de esos terrenos establecieran en ellos ventas de licores, casas 
- de juego o los destinaren a cualquier objeto inmoral o ilícito. 

E Los concesionarios no tendrán en este caso derecho para reclamar 

pago alguno por indemnización de perjuicios, ni por las mejoras que ha- 

yan hecho, las que podrán retirar en el plazo que la autoridad les señale, 
sin ulterior recurso contra el Fisco. 

! Art. 19. El concesionario no podrá sub-arrendar en forma Albuna y 
por ningún motivo sin previa autorización del Gobierno los terrenos que 

se le hubieren otorgado en concesión. | 

| Para que sea válida una transferencia de derechos sobre una conce- 

sión o sobre mejoras introducidas en los respectivos terrenos, será necesas 

rio también que e: Gobierno autorice previamente la transferencia. 

La contravención a lo dispuesto en los dos incisos anteriores hará ca- 
ducar de hecho la respectiva concesión. 

Art. 20. No se renovará ninguna concesión de terrenos cuyo dominio 
no se haya inscrito a nombre del Fisco. 

Art. 21. El pago del precio o renta a que esté obligado un concesio- 
nario en conformidad al respectivo contrato, deberá efectuarlo en la Teso- 
— rería Fiscal correspondiente en el curso de los primeros dos meses de cada 
nuevo año de arriendo o uso de los terrenos que le hayan sido otorgados. 
A Si se excediese en el plazo indicado, el concesionario abonará por todo 
el tiempo de la demora el interés del 12% anual sobre la suma adeudada. 
Art. 22. El Tesorero Fiscal respectivo dará cuenta a la Dirección del 
Tesoro, trimestralmente, de las concesiones respecto de las cuales no se 
haya efectuado el pago a que se refiere el artículo anterior. 
Por su parte, la Dirección del Tesoro transcribirá al Ministerio de 
Hacienda las comunicaciones de que trata el inciso precedente. 
3 Art. 23. En caso de cualquiera infracción a las disposiciones del pre- 
- sente Reglamento, el Subdelegado, Gobernador o Intendente, según sea el 
lugar donde se encuentre ubicada la concesión, dará cuenta a la autoridad 
administrativa inmediata superior en jerarquía del hecho que constituya 
dicha infracción, a fin de que llegue a conocimiento del Ministerio de Ha- 
- clenda, 
| El Intendente comunicará directamente con el mencionado Departa- 
mento. 
| Igual obligación deberá cumplir el Tesorero Fiscal correspondiente 
en todos aquellos casos en que tenga conocimiento de alguna infracción 
del presente Reglamento o del respectivo contrato de concesión. 

Art. 24. Comprobada la circunstancia de no haberse efectuado el pago 
- 2 que se refiere el artículo 21 de este decreto o de haberse incurrido en 
- cualquiera otra infracción, el Ministerio de Hacienda expedirá un decreto 
por el cual se declarará caducada la respectiva concesión, la que se pondrá 

en subasta pública en la cabecera del departamento, dentro de los noventa 
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días siguientes a la fecha en que el Gobernador correspondiente reciba la 
transcripción del decreto de caducidad. 

La subasta se llevará a efecto treinta días después de haberse publi- 
cado aviso en algún periódico de la cabecera del departamento o fijado 
edicto en el edificio de la Gobernación. ) 

Art. 25. Si hubiera mejoras y al mismo tiempo el concesionario adeu- 
dare cualquiera suma de dinero al Fisco, se rematarán en el mismo acto 
los derechos fiscales a dichas mejoras. 

Deducida la cantidad adeudada, el saldo se devolverá al concesionario. 

Si nada se adeudare, las mejoras podrán ser retiradas por el ex-con- 
cesionarlo, sin detrimento de la propiedad, dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la fecha en que se le transcriba el decreto de caducidad. 

Art. 26. Puede el ex-concesionario, previo el entero de la suma adeu- 
dada, y sus intereses, en la Tesorería Fiscal, recuperar antes del día del 
remate los derechos a las mejoras, y en tal caso tendrá el plazo de un mes 
para retirarlas. : 

Art. 27. La comisión del martillero, los derechos notariales y los gas- 
tos de publicación de avisos serán de cuenta del subastador. 

Art. 28. En el mes de Enero de cada año, la Dirección del Tesoro re- 
mitirá al Ministerio de Hacienda una nómina de los contratos que se hu- 
bieren celebrado el año anterior, en la cual se expresará el nombre del 
usuario o arrendatario, la cabida y deslindes de la propiedad, la indicación 
de si es urbana o rural, su valor aproximativo, la duración del contrato y. 
el precio o renta que se percibe. 

En la misma época, remitirá a dicho Ministerio otra nómina en que 
se covsignará la totalidad de las concesiones de arrendamiento 9 uso que 
se hallen vigentes. 

Art. 29. Las concesiones que se otorguen para construcción de mue- 
lles o malecones se regirán por las disposiciones de un Reglamento espe- 
cial que deberá dictarse sobre la materia. i 

No regirán tampoco las disposiones del presente Reglamento, respec- 
to de las concesiones que recaigan sobre terrenos de colonización, sometl- 
dos actualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Art. 30. En los permisos de uso especial o de ocupación de un bien 
nacional de uso público, otorgados en conformidad al inciso 18 del artícu- 
lo 21 de la ley de Régimen Interior, los Gobernadores, deben proceder de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: ( 

1.2 Todo permiso se anotará en un registro especial en que se indica- 
rá, ademas de las circunstancias que identifiquen el terreno, la fecha en 
que vence el plazo del permiso. 

2.2 En los primeros días de cada año, los Gobernadores remitirán a 
la Dirección del Tesoro, una nómina completa de estos permisos, con ex- 
presión de los que quedan vigentes. 

Art. 31. Los Gobernadores no podrán dedicar ninguna propiedad 
fiscal a un destino diferente del que tenga, sin autorización del Ministerio, 
salvo el caso de circunstancias anormales, que justifiquen la medida, caso 
en el cual darán cuenta al Ministerio de Hacienda. | 

Art. 32. Deróganse los decretos reglamentarios de 2 de Noviembre de 
1885, de 22 de Agosto de 1888; de 14 de Febrero de 1893, de 4 de Se- 
tiembre de 1895, de 18 de Enero de 1901, de 9 de Setiembre de 1903 y 
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de 31 de Julio de 1908, que se refieren a la materia de que trata el pre- 
sente Reglamento. 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 


Artículo primero. Los actuales concesionarios solicitarán en el curso 
- del presente semestre el registro de sus concesiones en la Tesorería Fiscal 
- del respectivo departamento, Oficina que hará inscribir en el Conservador 
de Bienes Raices correspondiente, aquellas concesiones que no estuvieren 
ya inscritas debiendo correr por cuenta del concesionario los gastos que 
-crigine esta diligencia. 

El 31 de Diciembre del presente año caducará de hecho toda conce- 
sión cuyo titular mo cumpliere con la obligación establecida en el inciso 
anterior. 

Art. 2. El Tesorero Fiscal respectivo remitirá a la Dirección del Te- 
soro, antes del 1 * de Febrero próximo, la lista de las concesiones que se 
hubieren registrado en la Oficina de su cargo. 

Art. 3.2 El mismo funcionario formará una nómina de las concesio- 
nes que deben declararse caducadas por la circunstancia prevenida en el 
inciso 2.2 del artículo 1.” transitorio, para proceder a su remate en los tér- 
minos indicados en los artículos 24, 25, 26 y 27 del presente Reglamento. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las 
Mes y Decretos del Gobierno.—SANFUENTES.—Luis Claro Solar. 

o 


Decreto referente a la fijación de la renta que deberá cobrarse por 
los terrenos que se concedan en arrendamiento 


| Núm. 3,117.—Santiago, 7 de Diciembre de 1918.—He acordado y 

| Decreto: 

| La renta que deberá cobrarse por los terrenos fiscales que se concedan 

en arrendamiento corresponderá a una suma equivalente al cuatro por 
ciento (4 2%) de interés anual sobre el valor de tasación de los terrenos que 

se soliciten, y sl no existiere dicho avalúo, sobre el que deberá asignarse a 

“los indicados terrenos teniendo en cuenta el valor de los que estén situa- 
dos, en condiciones análogas, en el mismo pueblo o región. 

| El presente decreto formará parte integrante del decreto reglamenta- 
rio núm. 2,092, de 14 de Agosto de 1918, expedido por el Ministerio de 
Hacienda. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 

| las Le yes Yy Decretos del Gobierno.—Saxrumwrtes.—Luis Claro Solar. 

| Puede el Gobierno celebrar contratos de arrendamiento 

Í o hacer concesiones de larga duración 


El dictamen de 20 de Junio de 1893 del Fiscal de la Corte Suprema, 
- don Ambrosio Montt, deja claramente establecido que el Presidente de la 
República está facultado para celebrar contratos de arrendamiento o con- 
cesión de uso de terrenos nacionales, contratos que pueden ser de larga 
duración. 
Los párrafos pertinentes de dicho Informe son los siguientes: 


[9] 
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«Que el Presidente de la República como Administrador General del 
Estado y de los bienes nacionales y fiscales, se halle autorizado constitu- 
cionalmente para celebrar contratos de alquiler o Jocación, es, en concepto 
del Fiscal, de toda evidencia y ha sido siempre una práctica legítima, co- 
rrecta y exenta de reproche. Esta es una de las atribuciones inherentes al 
cargo supremo de V. E. Por la Constitución es el recaudador y depositario 
del tesoro público, como es el administrador de las propiedades del domi- 
nio colectivo del Estado, debiendo invertir las contribuciones que votare 
el Congreso según el presupuesto anual y las leyes especiales, y aplicar los 
bienes raíces a los destinos diversos de que son susceptibles.» 

«Entre estos bienes se encuentran las tierras que posee la nación a 
título de baldíos, de ocupación originaria, de herencia vacante u otro cual- 
quiera, y pueden ser materia de venta, de concesiones a inmigrantes extran- 
jeros, o bien de contratos de arrendamtentos en un interés fiscal o combi- 
nado con el progreso agrícola o industrial del país.» 

«Las facultades de V. E., siendo meramente administrativas, no bas- 
tan a celebrar pactos de enajenación, menos todavía a otorgar concesiones 
gratuitas de dominio, reservadas por su índole, también por leyes expresas, 
al Congreso Nacional; pero son amplias en todo lo concerniente a la loca- 
ción de tierras mediante un precio o cánon que puede ser anual, periódico, 
pagado en especie o en frutos o retribuído en las formas de mejoras. Salvo 
los contratos de venta, que exceden a sus poderes ordinarios, se halla V. E. 
en aptitud de ajustar todos los otros de alquiler, arrendamiento, etc., que 
dan el goce transitorio de los bienes nacionales y entran en la clase de los 
que es lícito celebrar a todo administrador y señaladamente al magistrado 
supremo de la OS 

SE AS ES 
y por lo tanto, V. E. se encueñtra en n aptitud de ajustar contratos de arren- 
damiento sin limitaciones de tiempo y por los períodos que la ley civil 
consiente a los particulares y con mayor razón ha de permitir al supremo 
administrador del Estado. » 

«Arriba, pues, el Fiscal a la conclusión que, a su parecer, resuelve las 
dudas traídas a su examen por el Ministerio de Hacienda, de estar V. E. 
según las leyes vigentes, plenamente facultado para dar en arrendamiento 
por períodos de larga y discrecional duración las tierras nacionales y que 
el interés del Erario, tanto como el interés superior del buen orden y per- 
fecta moralidad administrativa, objeto de perseverante anhelo de V. E 
requiere se dicten reglamentos que subordinen los contratos y concesiones 
a principios uniformes de licitación y subasta y a las especiales que acon- 
sejen las zonas diversas donde yacen las propiedades del Estado.» 


En Informe de 26 de Julio de 1894, del mismo Fiscal, sobre contra- 


tos de arrendamiento de vaste extensión y por largos períodos, confirma lo . 


dictaminado anteriormente y dice lo siguiente: 

«Ninguna les ha limitado las facultades administrativas de V. E. en 
lo tocante a arrendamiento. Las del Código Civil, que señalan el término 
de ocho o de nueve años, o períodos inciertos pero de corta duración se 


"EN 


ION 
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refieren solamente a los tutores y curadores, a los maridos, a los que tienen 
a su cuidado bienes ajenos por razón de un empleo, de un cargo o de un 
estado legal: situaciones todas fuera de analogía y de paralelo con la del 

Presidente de la República, administrador perpetuo de los bienes fiscales 
y nacionales y sujeto a un orden muy diverso de facultades, de limitacio- 
nes y de responsabilidades. » 


- Remate de bienes muebles 


Santiago, 21 de Noviembre de 1891.—Vista la solicitud que precede, 
Decreto: | 

El remate de los bienes-muebles de propiedad fiscal se efectuará en 
lo sucesivo en cada departamento por el Martillero de Hacienda respectivo. 
Tómese razón, comuníquese y publíquese.—MonrtT.—Joaquín Wal- 
ker M. 

Reglamento de arriendo de locales 


Santiago, 20 de Octubre de 1906.—Núm. 4,011.—Teniendo presente 
la necesidad de dar reglas relativas a los contratos de bienes raíces que 
tome en arrendamiento el Estado a fin de resguardar del mejor modo posi- 
ble el interés fiscal, Decreto: 

Artículo primero. Para tomar en arrendamiento un inmueble el Es- 
tado pedirá propuestas publicando avisos por el término de ocho días en 
un diario de Santiago y en otro de la localidad donde debe estar situado 
el inmueble, si lo hubiere, e indicando el objeto a que va a destinarlo, las 
condiciones generales que debe tener y el cánon aproximado que pueda 
- pagar. 

Estas propuestas deberán abrirse quince días después del último en 
que se haga esta publicación y podrán desecharse en su totalidad y pedir- 
se nuevas sl así se estimare conveniente. 

El funcionario encargado de tomar en arrendamiento una propiedad 
podrá hacer ofertas a los proponentes y aceptar en definitiva sólo aquellas 
que estime más conveniente, 
| El Gobierno se pronunciará, en todo caso, sobre la aceptación de es- 
tos contratos, que no tendrán valor alguno sin la aprobación de él. 
Art.2.0 Toda propiedad que se tome en arrendamiento deberá recibirse 
bajo inventario por triplicado, y quedará uno en poder de la Dirección 

del Tesoro, otro en poder del funcionario o empleado que tome a su cargo 
la propiedad y el tercero en poder del arrendador. 
| Art. 3.2 Si el funcionario o empleado que tome a su cargo la propie- 
dad fuere cambiado por otro, este otro la recibirá del primero según el in- 
|] ventario que conserve en su poder, con intervención del propietario, de- 
' jáudose constancia del recibo y de las observaciones a que hubiere lugar, 
al pie de dicho inventario. 
lista constancia será suscrita pur el funcionario o empleado que deja 
| la propiedad, por el que la recibe y por el arrendador, y se enviará copia 
- de ella a la Dirección del Tesoro. 
Art. 4.2 El funcionario o empleado que tenga a su cargo un inmueble 
arrendado cuyo contrato termine, deberá hacer entrega de él al propietario 
y remitir constancia del recibo a la Dirección del Tesoro. 
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Art. 5.2 En los juicios que se entablen contra el Fisco por deterioros 
o desmejoras de las propiedades que haya tenido o tenga como arrendata- 
rio y en los cobros extrajudiciales que se le hagan por igual motivo, serán 
citados los funcionarios o empleados que hayan estado a cargo de las pro- 
piedades. | 

Estos funcionarios o empleados podrán hacerse parte en los mencio: 
nados juicios, seguirlos en todos sus puntos y pedir se cite a los subordi- 
nados que hubieren dado lugar a los deterioros o desmejoras. 

Art. 6.2 Las sentencias que recaigan en tales juicios afectarán tanto 
al Fisco respecto del arrendador como a dichos funcionarios o empleados 
respecto del Fisco. | 

Este será reembolsado por aquéllos de toda cantidad que pague por 
deterioros o desmejoras, sea a virtud de sentencia, sea por avenimiento 
con los arrendadores y con los mencionados funcionarios o empleados. 

Art. 7.2 Si la propiedad arrendada hubiere estado en poder de varios 
funcionarios sucesivamente, sólo será citado y responsable el último que 
la hubiere recibido conforme por inventario. 

- Art. 8.2 Los arrendadores deberán deducir sus reclamos en el acto de 
recibirse de la propiedad o de pasar del poder de un funcionario al de otro 
o dentro de los quince días siguientes. da | 

Transcurrido este plazo no habrá lugar a reclamo alguno. 

Art. 9.2 El Estado no podrá invertir suma alguna en mejoras O arre- 
glos de las propiedades que tome en arrendamiento, a menos que el legis- 
lador autorice expresamente esta inversión. 

Art. 10. Todo contrato que celebre el Fisco como arrendatario, se en- 
tenderá hecho con arreglo a estas disposiciones y llevará envuelta la con- 
dición de cesar si el legislador no autoriza las inversiones de los fondos 
necesarios para que comience a regir o continúe rigiendo. | 

Anótese, tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el 
Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.—MowrT.—J. Raimundo del 
Río. ¿ 


ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES 


De la Ley Orgánica de 22 de Diciembre de 1891, con las modifi- 
caciones introducidas por la ley N.” 2960, de 18 de Diciembre 
de 1914. 


e Art. 24 (23). La administración de los intereses locales corresponde a 
las Municipalidades dentro de sus respectivos territorios. 

Art. 25 (24). Como encargadas de cuidar de la policía de salubridad, 
"corresponde a las Municipalidades conocer de todo cuanto se refiere a la 
higiene pública y estado sanitario de las localidades, y especialmente: 

4 1.2 Proveer al barrido, riego y aseo de las avenidas, calles, plazas, 
parques, jardines, paseos y y demás lugares de uso público, impidiendo en 
ellos acumulación de basuras y derrames de agua; 

2.2 Reglamentar el uso y la construcción, nivelación y limpia de los 
desagúes, acequias y cloacas, y de los canales y acueductos, impidiendo 
que en ellos arrojen basuras o desperdicios que puedan vbstruir el libre 
curso de las aguas y producir aniegos, pantanos y lagunas, cuya disecación 

-procurarán; 

¡ 3. Dotar de baños públicos gratuitos a las poblaciones y proveerlas 
“de agua potable, determinando su distribución y estableciendo en todo 
caso, fuentes y pilones de uso público gratuito; 

| 4.2 Establecer o permitir mataderos y establecer mercados dentro de 
los límites urbanos para el abasto de las poblaciones y fijar las reglas a 
que deben someterse, impidiendo el beneficio de animales flacos o enfer- 
mos y el expendio de carne pescado, mariscos, frutas, leche, licores y be- 
-bidas alcohólicas o fermentadas, y de cualquiera otra sustancia alimenticia 
"que, por su alteración o mal estado, pudiera ser nociva a la salud de los 
consumidores; y suspender el expendio de frutas, legumbres u otras espe- 
cies, que en épocas de epidemia sean nocivas a la salubridad pública; 

5.2 Crear en los mataderos y mercados inspectores encargados espe- 
- cialmente de mantener el orden y de hacer cumplir en ellos las prescrip- 
ciones municipales que les conciernan, pudiendo facultarlos para decidir 
sin ulterior recurso las cuestiones que se susciten entre compradores y ven- 
dedores sobre sumas que no excedan de cinco pesos; 

6.2 Inspeccionar las confiterías, cafées, fondas, tabernas, cocinerías y 
demás establecimientos destinados al despacho de comestibles o bebidas, 
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y fijar las reglas que en ellos deben observarse en orden al uso y limpieza 
de las vasijas y a los materiales que empleen; 

7.2 Reglamentar la instalación y servicio de corrales, caballerizas, fá.- 
bricas o industrias insalubres, determinando las condiciones de limpieza a 
a que deben someterse para que no infeccionen el aire, y pudiendo prohi- 
birlos dentro de ciertos límites urbanos; 

8.0 Prohibir la construcción de ranchos o casas de quincha y paja 
dentro de ciertos límites urbanos y fomentar la construcción en condicio: 
nes higiénicas, de conventillos o casas de inquilinato para obreros y gente 
pobre, formando al efecto planos adecuados y ofreciendo excenciones y 
ventajas a los que se sometan a ellos; 

9.2 Promover la vacunación voluntaria, pudiendo imponerla a los no 
vacunados que ingresen a la guardia municipal, y a los establecimientos 
de beneficencia, de educación y otros análogos municipales; 

10. Disponer lo conveniente para evitar o combatir las epidemias o 
disminuir su propagación y estragos, pudiendo imponer la ejecución de 
medidas de desinfección de las habitaciones, acequias, desagúes, letrinas, 
ropas, utensilios y cadáveres, reglando la conducción y sepultación de és- 
tos, o pudiendo también reglamentar con aquellos fines la libertad de loco- 
mcción; y 

11. Inspeccionar Jas boticas y droguerías, impidiendo que en ellas se 
expendan sustancias o medicamentos adulterados o en mal estado; 

Art. 26 (25). Como encargadas de cuidar de la policía de comodidad, 
ornato y recreo; de los camincs y obras públicas costeadas con fondos mu- 
nicipales; y de la moralidad, seguridad y orden públicos, corresponde es- 
pecialmente a las Municipalidades: 

1.0 Fijar los límites urbanos de las poblaciones y determinar las con- 
diciones en que pueden entregarse al uso público otras nuevas o nuevos 
barrios. 

| No se podrá proceder a la formación de nuevos barrios dentro de los lí- 

mates urbanos de las ciudades, por medio de la división de propiedades y de 

su venta en sitios, sim que los imteresados hayan sometido previamente a la 
aprobación de la Municipalidad el plano respectivo en el cual se determinará 
la ubicación y dimensiones de las vías y plazas que se proponga formar. 

Una vez aprobado el plano, «l dueño del terreno deberá otorgar una es- 
eritura pública con el Fisco, en que ceda gratuitamente al dominio nacional 
de uso público la parte destinada a dichas vías y plazas. Esta escritura se 
anscribirá en el Registro Conservador de Bienes Raíces correspondiente, para 
cancelar el dominio privado de esos bienes. 

El dueño del terreno estará obligado a pavimentar a su costa y en la Jor- 
ma que determine la Municipalidad, las nuevas calles y sus aceras, las ave: 
midas y plazas; a imstalar el servicio de alumbrado público que la misma 
ordene; a dotar al barrio de las imstalaciones requeridas para los servicios 
de agua potable y desagúes higiénicos. Todas estas obras pasarám a ser de 

propiedad municipal desde que se entreguen al servicio. La Municipalidad 
podrá exigir el establecimiento del alcantarillado en las ciudades en que este 
servicio exista. En este caso, el dueño del terreno, si el terreno fuere regado, 
deberá ceder a beneficio de la Municipalidad la dotación de agaa corriente 
necesaria para abastecerlo. 

Las construcciones que se emprendan en las nuevas poblaciones o barrios 
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deberán consultar, a lo menos, las condiciones de seguridad, higiene y apa- 
mencia exterior, adoptadas en las construcciones oficiales de casas para obre- 
ros del Consejo Superior de habitaciones obreras. 

Los sitios deberán cerrarse a lo menos con malla de alambre. 

Las disposiciones que contiene el presente número se entenderáu sin per- 

juicio de las medidas de protección que establece la ley número 1,838 de 20 
de Febrero de 1906. 

El Presidente de la República fijará cada diez años, por medio de un 
decreto, los límites de la parte urbana de las ciudades capitales de pro- 
vincia, 

a 2.2 Reglamentar la numeración metódica de las casas en las pobla- 
ciones, y dar denominación a las calles, plazas, avenidas y demas bienes o 
lugares de uso público, no pudiendo dar a ninguno el nombre de una per- 
sona antes de tres años después de su fallecimiento, a no ser que esa per- 
sona haya donado a la Municipalidad para uso público el bien o lugar 
a que ha de darse denominación. 
E El cambro de nombre de las calles, pragon y avenidas, sólo podrá ha- 

cerse por ley; 

| 3. Ordenar dentro de las poblaciones, el aseo de la parte exterior de 
: todos los edificios públicos y particulares, una vez al año. 
¿ 4.0 Impedir que se peguen carteles en las paredes o puertas exterio- 
res de los edificios; reglamentar la coiocación de toldos y de planchas o 
tablas de avisos sobre las aceras; y fijar el ancho que podrán tener, desde 
la altura de tres metros hacia arriba, los balcones u obras voladizas de los 
edificios que se construyan al costado de las calles o plazas, no pudiendo 
hacerse a menor altura en dizhos edificios obra alguna que salga mas de 
medio decímetro fuera del plano vertical del lindero; 
| 9.2 Proveer al alumbrado público de los poblaciones, y a la construc- 
“ción, pavimentación, reparación, ensanche y rectificación de los caminos, 
3 _puentes y calzadas, de las demas obras públicas que se costeen con fondos 
3 municipales, y de las avenidas, calles, plazas, parques, jardines y paseos 
públicos; exigir el cerramiento de los sitios abiertos al costado de los luga 
res de uso público; atender a la conservación y aumento de las plantacio- 
nes municipales y cuidar y asear los monumentos públicos. Ningún nue- 
vo camino y ninguna nueva calle, ni la prolongación de los existentes. 
podrán tener menos de veinte metros de anchura, en la parte plana; en 
los cerros y terrenos accidentados, tendrán a lo menos diez metros de 
ancho; 
á 6. Impedir que se  embarace u obstruya el tráfico en las vías públicas, 
3 reglamentando la looomoción o transporte en ellas a pie, a caballo, ex. fe- 

rrocarriles, carretas, carros, coches y vehículos de toda clase, señalando 
los sitios en que éstos podrán estacionarse, y pudiendo prohibir el tráfico 
Je trenes, carretas y animales que puedan obstruir y hacer incómoda la 
libre circulación; 

7.2 Sujetar a tarifa el servicio de los vehículos entregados al uso pú- 
blico en las pobiaciones, y establecer registros obligatorios para dichos ve- 
hículos y sus conductores, prescribiendo las condiciones a que deben so- 
meterse; 

8.2 Autorizar bajo ciertas condiciones y reglas, la colocación, en toda 
vía O lugar de uso público, de rieles, cañerías, alambres, postes, andamios 
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u otros objetos que puedan estorbar o hacer peligroso el tráfico, determi- 
nando particularmente, respecto de los ferrocarriles que ocupen o crucen 
vías públicas, los declives, los pasos a nivel, inferiores o por viaductos, las 
barreras y señales, la velocidad y las demas medidas que deben adoptarse 
para evitar atropellos, incendios u otros accidentes contra la seguridad de 
las personas y propiedades; 

9.2 Reglamentar la construcción y el uso de pozos, cisternas, acue- 
ductos, exclusas, tranques y represas, pudiendo ordenar la destrucción o 
reparación de los construídos, si los creyeren peligrosos para las poblacio- 
nes, sin perjuicio de que puedan ocurrir a la justicia ordinaria los que se 
crean perjudicados por tales medidas; 

10. Reglamentar la construcción de edificios u otras obras al costado 
de las vías públicas, determinando las líneas correspondientes y las condi- 
ciones que deben llenar para impedir su caída y la propagación de los in- 
cendios, y pudiendo ordenar la destrucción o reparación de los que ame- 


nacen ruina, sin perjuicio de que los que se crean perjudicados puedan 


reclamar ante la justicia ordinaria; 
11. Prohibir la colocación en azoteas, balcones y obras voladizas, de 


tiestos u objetos que puedan caer sobre las vías públicas, e impedir que 


las aguas lluvias caigan sobre ellas desde los edificios; 

12. Inspeccionar la instalación y uso de los edificios y establecimien- 
tos destinados a la asistencia o congregación de gran número de personas 
y determinar las condiciones de higiene v seguridad que deben llenar con- 
tra los riesgos de incendio, temblores y otros accidentes análogos. 

13. Reglamentar, dentro de los límites urbanos de las poblaciones, la 
colocación, construcción y limpia de chimeneas, estufas, fogones y calde- 
ros, el establecimiento de hornos, de motores de vapor, de fábricas y de- 
pósitos de maderas y de materias inflamables o explosivas, el disparo de 
armas de fuego, cohetes u otros proyectiles, la elevación de globos aeros: 
táticos, la quema de fuegos de artificios y el uso de luces peligrosas, pu- 
diendo la Municipalidad, dentro de ciertos límites, establecer sobre los 
puntos anteriores, las prohibiciones que crea convenientes, sin perjuicio 
de proveer por su parte a los medios de contener y extinguir los incendios, 
manteniendo o fomentando especialmente cuerpos de bomberos; 

14. Proveer a la seguridad de las personas y de las propiedades en 
casos de accidentes calawitosos, como incendios, terremotos, inundaciones; 

15. Prescribir reglas para la conservación de las buenas costumbres, 


tranquilidad y orden público en las calles, plazas, paseos y demás lugares | 


de uso público, y en los mercados, posadas, cafées, baños, teatros, casas 
de espectáculos o diversiones y demás lugares, de igual naturaleza, a que 


puede concurrir el común del pueblo en virtud de reglas establecidas con 


el carácter de generales, por los respectivos dueños o empresarios; 

16. Impedir que en los lugares indicados en el número precedente, 
los ebrios, mendigos y vagos molesten a terceros o intercepten el paso; 

17. Reglamentar los despachos y lugares de expendio y consumo de 
vinos y licores, pudiendo prohibir que se abran en horas o días determi- 
nados; 

18. Hacer poner el sello o marca de autorización en los pesos y me- 
didas, y reglamentar su comprobación con los respectivos padrones lega- 
les, por medio de los fieles ejecutores; 


o 
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19. Impedir las riñas de gallos y corridas de toros, y los garitos o ca- 

sas de juego, de suerte o envite, reglamentar las corridas de caballos; aten- 

- der a las fiestas cívicas o patrióticas y crear o fomentar establecimientos o 
/ fiestas populares de recreación honesta; : 
E 20. Reglamentar el uso de los animales de servicio en los lugares pú- 
> blicos, impidiendo emplear contra ellos actos de crueldad o mal trata- 
miento; 
2 Art, 27 (26). Como encargadas de promover la educación, la agricul. 
tura, industria y comercio; de cuidar de las escuelas primarias y demás 
establecimientos de educación que se paguen con fondos municipales, y 
de los hospitales y demás establecimientos de beneficencia, corresponde 
“especialmente a las Municipalidades: 
A 1.2 Conceder el uso y goce de los bienes de propiedad municipal por un 
hiempo que no exceda de diez años y con fines y bajo condiciones que sean en 
beneficio público, previo acuerdo de la asamblea de contribuyentes; dictar las 
ordenanzas locales a que se refiere el artículo 598 del Código Civil, y re- 
glamentar la caza y la pesca con arreglo a las leyes vigentes, y sin perjui- 
cio del derecho que terceros perjudicados con dichas concesiones puedan 
hacer valer ante la justicia ordinaria; 
2.2 Conceder, sin perjuicio de derechos adquiridos por terceros, mer- 
cedes de aguas de ríos y esteros de uso público que corran exclusivamente 
dentro del respectivo territorio municipal, y dictar las reglas a que han de 
ajustarse los marcos o boca-tomas que en ellos se construyan, pudiendo la 
Municipalidad nombrar en tiempos de escasez de aguas un inspector que 
vigile los marcos y distribuya las aguas provisionalmente y según los tí- 
tulos que presenten los interesados, sin perjuicio del derecho de éstos para 
reclamar ante la justicia ordinaria. 

Cuando el río o estero recorra o divida dos o más territorios munici- 
pales, se aplicarán las disposiciones de la respectiva ordenanza general de 
3 de Enero de 1872, con exclusión de las que dan intervención en la ma- 
¡teria al Presidente de la República y a sus agentes, las cuales ejercerá el 
juez letrado de la residencia más inmediata al río o estero, correspondien- 
do a éste decretar o suspender el turno, citar o reunir a los interesados, 
"nombrar el juez de aguas, removerle y fijarle el sueldo, a todo lo cual pro- 
cederá el juez a petición de cualquier interesado, previa información su- 
-Inaria que acredite la escasez o la abundancia de agua; 

3.2 Reglamentar el ejercicio de la caza y de la pesca, pudiendo pro- 
'hibirlo en lugares, en temporadas y con armas y procederes determi- 
nados; (1) 

4.2 Reglamentar la corta de bosques o arbolados, y la quema de 
bosques, rastrojos u otros productos de la tierra; 

5.2 Dictar las medidas convenientes para combatir y evitar las epizoo- 
tias o enfermedades contagiosas de los animales, las pestes en las viñas o 
arbolados, y la introducción y propagación de ciertas malezas o plantas 
“nocivas a la agricultura; 

6.2 Reglamentar los montepíos o casas de préstamos sobre prendas, 
- y la enagenación de los objetos perdidos; 


(1) Derogado en cuanto a la pesca por la ley N.” 1949, de 24 de Junio de 1907. 
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7.2 Reglamentar el uso de las marcas de fábricas o de comercio y las 
de animales; y llevar los registros correspondientes; (1) 

8.2 Llevar la estadística del territorio municipal, conforme a las ins- 
trucciones de la oficina central del ramo. | 

9.2 Fundar y sostener, con fondos municipales, escuelas primarias gra- 
tuitas de hombres y mujeres, de niños y adultos, dotándolas de los útiles 
y elementos necesarios, adoptar métodos, textos y libros para la enseñanza 
en ellas; y dictar los reglamentos y planes de estudio por los cuales hayan 
de regirse. 

10. Fundar, asimismo, sostener, dotar y reglamentar bibliotecas, mu- 
seos, colecciones de arte u objetos diversos y otros establecimientos gratul- 
tos de ilustración popular; colegios, escuelas especiales o prácticas de 
agricultura, minería, industria, comercio, artes y oficios manuales, profe- 
sionales o científicas; estaciones agronómicas y establecimientos modelos 
agrícolas o industriales; 

11. Fundar, sostener, dotar y reglamentar hospitales hogpicios, casas 
de espósitos, lo de niños huérfanos o desamparados, cementerios y otros 
establecimientos de beneficencia, y dotar dispensaría y médicos para el 
servicio gratuito de los pobres; 

12. Promover y fomentar asociaciones particulares de educacion 0 
beneficencia, la publicación y circulación de libros y de revistas útiles y 
bazares, fiestas y erogaciones particulares destinados a aquellos objetos; 

13. Inspeccionar los establecimientos particulares de educación y be- 
neficencia para el efecto de prescribirles las condiciones de higiene y se- 
guridad a que deben someterse; 

14. Percibir y aplicar a la beneficencia del territorio municipal los 
legados que, segun el artículo 1056 del Código Civil, se hicieren a un 
establecimiento de beneficencia sin designarlo, los que se dejen al alma 
del testador sin especificar de otro modo su inversion, y los que en jene- 
ral se dejaren a los pobres, entendiéndose que dichos legados deben pasar 
a la Municipalidad del territorio en que se hubiere abierto la sucesión del 
testador; 

15, Vigilar y reglamentar los lugares de detención provisoria. 

Art. 28 (27). Como encargada de administrar los servicios locales, je- 
neral y especialmente indicados, y de hacer ejecutar sus resolucio: nes, CO- 
rresponde a las Municipalidades: 

1.2 Imponer a las infracciones de las prescripciones municipales 
penas hasta de cuarenta pesos de multa en simples decretos o reglamen- 
tos, y desde cuarenta y uno hasta sesenta pesos, en ordenanzas; sin perjui: 
clo, en todo caso, del comiso a que haya lugar de los objetos especificados 
en el artículo 499 del Código Penal; 

2.2 Adquirir terrenos y edificios para oficinas y establecimientos mu- 
nicipales, construir otros nuevos, segun planos y presupuestos formados 
al efecto, y adaptar, reparar y conservar dichos edificios y obras munici 
pales de toda clase; 

3.2 Adquiririr, conservar y renovar los útiles, enseres, artículos de con- 
sumo y animales destinadss a los servicios y establecimientos municipales; 


(1) Derogado en lo relativo a las marcas de fábrica y comercio por la ley N.” 1749, 
de 13 de Septiembre de 1905. 


ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES 139 


4.0 Crear, mantener y suprimir empleos y funciones municipales, 
determinando y modificando el sueldo o retribución y los deberes y atri- 
buciones de cada uno de los llamados a servirlos; 

5.2 Nombrar, suspender, licenciar y remover o destituir a los emplea- 
dos y funcionarios encargados de los diversos servicios correspondientes a 
la Municipalidad; 

6.2 Percibir, administrar e invertir los caudales o rentas de bienes 
propios y de arbitrios o contribuciones municipales, con arreglo a las dis- 
> posiciones particulares establecidas para ello en esta ley; y 
271,2 Hacer el repartimiento de contribuciones, reclutas y reemplazos 
para la Armada, el Ejército y la Guardia Nacional, en los casos en que la 
ley no haya sometido a otra autoridad o personas y llevar el registro de 
las milicias del territorio municipal, conforme a la ley que se dicte sobre 
esto, y el padrón de los contribuyentes del mismo. 
| Art. 29 (28). Como encargadas de promover el bien general del Esta- 
do y el particular del departamento o territorio municipal, corresponde a 
las Municipalidades: 

1.2 Dirigir al Congreso en cada año, por el conducto del Intendente 
y del Presidente de la República, las peticiones que tuvieren por conve- 
hiente relativas a dichos objetos, y proponer a los mismos funcionarios, O 
al Gobernador del departamento, medidas conducentes al bien general de 
éste; 


2.2 Formar las ordenanzas municipales y presentarlas, por el conduc- 
to del Intendente, al Presidente de la República para su aprobación con 
“audiencia del Consejo de Estado. 

A este efecto, se entiende por ordenanzas únicamente las reglas de 
general aplicación que impongan la pena de cuarenta y uno a sesenta pe- 
sos de multa. 

Art. 30 (29). Corresponde, además, a las Municipalidades: 

1.2 Declarar si están o no en el caso de obtener naturalización los ex- 
tranjeros que, habiendo residido un año en la República, manifiesten, ante 
la Municipalidad del territorio en que residen, su deseo de avecindarse en 
Chile y soliciten carta de ciudadanía; 

2.2 Llevar el registro de electores del territorio municipal y presidir 
“las funciones correspondientes del poder electoral, con arreglo a lo dispues- 
to en la Ley de Elecciones. 

Art. 31 (30). Corresponde a la Municipalidad la organización y soste- 
nimiento de la policía de seguridad. 

El comandante o prefecto de la policía de seguridad, será nombrado 
“anualmente por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la 
respectiva Municipalidad, pudiendo ser reelegido en la misma forma in- 
definidamente. Los comisarios, sub-comisarios, inspectores u oficiales serán 
¿nombrados por la Municipalidad, a propuesta en terna para cada nombra- 
miento, por el comandante. 

i El comandante de policía podrá ser destituido por el Presidente de la 

República o por las dos terceras partes de los municipales presentes a se- 

-slón a que se haya citado públicamente con. cuatro días de anterioridad, 

expresando el objeto. Los subalternos serán removidos por el comandante 
O por acuerdo de las dos terceras partes de los municipales, tomado en la 
misma forma. 
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Los guardianes serán nombrados y removidos en la forma determina- 
da por los reglamentos municipales. 

La policía no podrá. exceder de veinticinco hombres en cada territorio 
municipal que no exceda de diez mil habitantes y de dos más por cada 
mil habitantes de exceso. 


Para sumentar este número se necesita autorización especial del Pre- 


sidente de la República. 
La policía de Santiago podrá ser sometida por tiempo determinado al 
Ministerio del Interior (1) en virtud de decreto del Presidente de la Repú- 


blica, cuando por motivos de orden público u otra causa grave, a juicio 


del Presidente, lo creyese éste necesario. Igual determinación podrá tomar- 
se respecto de la policía del resto de la República en caso de « conmoción 
interior o guerra exterior. 

Art. 32 (31). Dos o más Municipalidades podrán reunirse y acordar, 
por mayoría de votos, concurriendo la mitad más uno del total de los mu- 
nicipales en ejercicio de los respectivos territorios representados, las medi- 
das que estimen necesarias o útiles para mantener la unidad de la admi- 
nistración en los servicios que le sean comunes, o que convenga conservar 
o establecer en esta forma, determinando a la vez las cuotas que para di- 
chos servicios correspondan a los diversos Municipios. 


Art. 33 (32). Cuando para la ejecución de un acto las leyes exigen el 


permiso o la intervención de la autoridad administrativa o competente, o 
simplemente de la autoridad, sin designar a ésta de otro modo, se entiende 
que esa autoridad es la Municipalidad del territorio en que ha de ejecutar- 
se el acto, siempre que se trate de materias en las cuales la presente ley 
les da intervención. 

Art. 34 (33). Ni aún a pretexto de E extraordinarias po- 
drán la Municipalidad, ni los funcionarios o empleados municipales, atrl- 
buirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan 
conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo. 


TíruLo XII.—Del Intendente, Gobernador o Subdelegado 


Art 103. Los cargos de Intendente de provincia y Gobernador de 
departamento, son absolutamente incompatibles con todo empleo público 
o municipal y con toda función o comisión de la misma naturaleza, de 
modo que los nombrados para aquellos cargos cesan en los empleos, fun- 
ciones o comisiones que antes tuvieren. (Ley de Régimen Interior, art. 3). 


Art. 104. El Intendente, el Gobernador y el Subdelegado en sus rela- : 


ciones con la administración local, no tienen aan atribuciones que las 
? a 

2 Presidir las sesiones de la Municipalidad, sin voto; (Constitución, 
art. 118) y 


público. 


Arto 109: El voto. suspensivo del Intendente, Gobernador o Subdele- 
gado, será escrito y au y no podrá interponerse sino dentro de cua- 


(1) Este artículo ha sido modificado en lo tocante a las comunas de departamento y 


por la ley de 12 de Febrero de 1896. 


2.2 Suspender sus acuerdos 0 resoluciones que oerjudiquen al orden 


AR EAN A MAR 
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E ta y ocho horas, contadas desde que se hubiere acordado la resolución 
en su presencia, o desde que se le hubiere ella comunicado por escrito, en 
caso contrario. 

- Se entenderá que perjudican el orden público úvicamente las resolu- 
iones ilegales que alteran la paz pública. 

Art. 106, Suspendida una resolución, la Mámeipalidad remitirá los 
AD tecedentes a la Corte Suprema para que ésta resuelva, en el menor tiem- 
po posible, con el solo mérito de ellos y con audiencia del Ministerio Pú- 
blico, sobre si debe o no llevarse adelante el acuerdo objetado. 


8 


7% 


DISPOSICIONES RELATIVAS A EMPLEADOS 
PÚBLICOS. 


LISIS 


INCOMPATIBILIDADES 
Por causa de parentesco 


Santiago, 31 de Diciembre de 1889.—Por cuanto el Congreso Nacio- 
nal ha prestado su aprobación al siguiente Proyecto de ley: | 

Artículo 1.2 En ninguna oficina pública, cualquiera que sea su natu- 
raleza y jerarquía, establecimiento de instrucción pública, nave de la Es- 
cuadra, batallón o regimiento del Ejército, podrán figurar empleados que 
estén ligados por el parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado 
de afinidad hasta el segundo grado inclusive con el jefe inmediato de di- 
chas oficinas, establecimientos, naves, batallones o regimientos, ni con 
ninguno de los jefes de secciones en que estén subdivididos. 

Para los efectos de esta disposición se considerarán como oficinas als- 
ladas las que dependan de una dirección central. 

Art. 2.2 Tampoco podrá existir el parentesco indicado entre jefes de 
oficinas administrativas que, según la ley, dependan la una de la otra, en 
lo relativo a la vigilancia, responsabilidad o fiscalización de las funciones 
que les conciernan, ni entre los miembros de la Corte Suprema y los de 
la Corte de Apelaciones, ni entre éstos y los jueces letrados de su respec- 
tiva jurisdicción. i 
Art. 3.2 Para los efectos de esta ley no se considerará jefes de oficinas 

ni al Presidente de la República ni a los Ministros de Estado. dee 

Artículo transitorio. Esta ley no se aplicará a los empleados públicos 
que en la fecha de su promulgación, estuvieren desempeñando sus fun- 
ciones en las condiciones de parentesco prohibidas. 

No obstante, ella regirá en los casos de ascenso, translación o promo- 
ción de estos empleados. 

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto en todas sus par- 
tes como ley de la República.—José MaxueL Barmacena.—Pedro Montt. 
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En materia de contratos 


Santiago, 28 de Abril de 1878.—He acordado y Decreto: 
En los contratos que deben celebrar por cuenta del Estado los fun- 
—cionarios públicos, sea sobre adquisición o enajenación de especies, ejecu- 
ción de trabajos u otras materias de cualquiera naturaleza, no podrá ser 
parte contratante ni tener participación alguna interesada, ninguno de los 
empleados pertenecientes al ramo del servicio a que dichos contratos co- 
rrespondan. 
Tampoco podrán ser parte contratante ni tener interés directo o indi- 
recto en los mismos contratos, los parientes, hasta el cuarto grado, de los 
funcionarios a quienes incumba celebrarlos a nombre del Gobierno, ni de 
Jos empleados principales de las respectivas oficinas que estén llamados 
E poo: razón de su cargo a subrogar a aquéllos en ausencias, vacancias o li- 
“cencias, ni de los demás empleados de las propias oficinas o de otras del 
“mismo ramo a quienes corresponda alguna intervención en el cumplimien- 
Elo de los referidos contratos. 
Tómese razón y comuníquese.—Piwto.— Vicente Reyes. 


LICENCIAS Y FERIADOS 


E Ley general 
, Núm. 1,041.—Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su apro- 


-bación al siguiente proyecto de ley: 

Artículo primero. Las licencias que se concedan a los empleados pú- 
cos pagados con fondos del Estado, no podrán exceder de tres meses si 
-tavieren por objeto atender al restablecimiento de su salud v de un mes 
si fueren para asuntos particulares. 

Los plazos a que se refiere el inciso anterior, sean continuos o inte- 
—1rumpidos, se entenderán con relación al año en que se pide la licencia. 
(La ley núm. 2,206, de Septiembre 7 de 1909, autoriza a los Ministros para 
firmar por orden del Presidente los decretos que conceden licencia hasta 
por dos meses. Por decreto núm. 1,320, Junio 28 de 1904, se autoriza al 
Director de Obras Públicas para conceder provisionalmente licencias dan- 
do cuenta al Gobierno para la aprobación). 
x Art. 2.2 En el primer caso, el empleado recibirá su sueldo íntegro du- 
"rante el primer mes, el setenta y cinco por ciento de su sueldo durante el 
segundo mes, y el cincuenta por ciento durante el tercer mes. 
5 En el segundo caso, el mes de licencia será sin derecho a recibir 
sueldo. 

Art. 3. Durante el tiempo que los empleados gocen de licencias no 
“tendrán derecho a recibir ninguna clase de gratificación o premios sobre 
sus sueldos. (Con oficio núm. 421, Abril 7 de 1908, el Ministerio manities- 
ta a la Dirección de Obras Públicas que se tenga presente esta disposición 
al formarse las planillas de pago v que hará responsable a los jefes de la 
falta de cumplimiento de esta orden). 

Art. 4.2 No tendrán derecho a licencia los empleados suplentes que 
entren a subrogar a los propietarios o interinos en los cesos de licencias, 


Es 
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ni los auxiliares que fueren llamados a prestar sus servicios accidental- 


mente y por tiempo limitado. (Por decreto núm. 1,321, Junio 28 de 1904, 
se declara que el personal auxiliar de la D. de O. P. tiene derecho a licen- 
cia, con excepción del contratado para trabajos determinados). 

Art. 5.2 Los empleados a quienes no se acuerda feriado por la ley 
podrán obtener en cada año, quince días de descanso, con goce de sueldo 
íntegro, siempre que no hayan usado de licencia durante los once últimos 
meses. 

Un decreto expedido por el Presidente de la República determinará 
el tiempo y forma como pueden los empleados hacer uso de este feriado. 


Art. 6.2 Las licencias deben solicitarse por conducto y con informe 


del jefe respectivo. 

Cuando tengan por objeto atender al restablecimiento de la salud, se- 
rán informadas por uno o más médicos. Cuando el informe sea dado por 
el médico de ciudad, será gratuito. (Reglamento, art. 1.9). 

Art. 7.2 Las licencias que no excedan de ocho días, serán concedidas 
una sola vez en cada año por los jefes de los respectivos ramos u oficinas, 
dando cuenta en cada caso al correspondiente Ministerio. (Circular del Di- 
rector de Obras Públicas, 952, Abril 16 de 1914). 

Se deroga el artículo 12 de la ley de 22 de Diciembre de 1885. 

Art. 8. Para los efectos de la jubilación, no se computará el tiempo 
durante el cual el empleado haya usado de licencia. 

Art. 9.2 Si transcurridos los plazos establecidos en la presente ley, no 
se presentare el empleado a servir su destino, se tendrá esta inasistencia 


como causal bastante para que la autoridad competente, siguiendo los trá- 


mites legales, pueda declarar vacante el empleo. 

Ejecutoriada la declaración de vacancia, el empleado cesante inde 
el plazo de tres meses para iniciar su expediente de jubilación, la cual se 
le concederá siempre que reuna los requisitos exigidos por la ley del caso, 
sin que obste para ello el ser empleado cesante. 

Art. 10. Queda derogada en todas sus partes la ¡ey de 10 de Bephiéne 


bre de 1869, sobre licencias a empleados públicos y todas las disposiciones | 


contrarias a la presente ley. 
Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la Re- 
pública. 
Santiago, 24 de Junio de 1898.—FeDnerico ErrAzuriz.—C. Walker 
Martínez. 
Reglamento 


Santiago, 27 de Octubre de 1906.—Núm. 5,598.—Vista la les de 24 1 


de Junio de 1898, decreto: 

1.2 Toda solicitud de licencia será presentada al Inteldeata o Gober- 
nador por conducto del jefe respectivo, y si es por motivos de salud, acom- 
pañada de un certificado médico del establecimiento o servicio a que per- 
teneciere el empleado. A falta de este facultativo, el certificado deberá ser 
dado por el médico de ciudad o por el que designe la autoridad adminis- 
trativa correspondiente. 


El certificado deberá especificar claramente la enteticadón y el tiempo 


por el cual ésta inhabilite al empleado para ejercer sus funciones. 
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Se acompañará a la solicitud de licencia un informe del jefe inmedia- 
to del servicio a que perteneciere el empleado. Este informe deberá ser 
explícito y en él dicho jefe expresará su propia opinión sobre la necesidad 
de la licencia, eindicará también la fecha, tiempo y naturaleza de las li- 
cencias obtenidas durante el año por el solicitante; 

2,2 El empleado no podrá comenzar a hacer- uso de la licencia sino 
desde el día que reciba la transcripción del decreto respectivo. Si se 
trata de grave enfermedad o de circunstancias especiales y urgentes que 
hayan impedido al empleado asistir a la oficina, la licencia se contará 
desde el día en que se ausentó de ella, autorizado por el jefe con arreglo a 
la ley; 

3.2 Cuando por la naturaleza del servicio el empleado que ha obteni- 
do licencia puede ser reemplazado por otro de la misma oficina, el reem- 
plazo se hará en esta forma, sin que dé la subrogación derecho para cobrar 
diferencias de sueldo; 

4.0 Para los efectos de la disposición contenida en el artículo 4.” de la 
citada ley, se entenderá por empleados auxiliares aquellos cuyos sueldos 
figuren O se deduzcan de gastos variables de la ley general de presu- 
puestos; 

5.9 Los Jefes de Oficina quedan autorizados para conceder a los em- 
pleados de su dependencia el feriado a que se refiere el artículo 5.* de la 
ley, teniendo en vista las necesidades de la oficina. 

Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.——-Mowtr.—Javier A. Figueroa. 


Feriados 


Ley Núm. 2,977.—Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente | 


PROYECTO DE LEY: 


Artículo 1.2 Desde la fecha de la presente ley, sólo se considerarán 
como feriados los días siguientes: | 

1.2 Los domirgos de todo el año; 

2.2 Los festivos correspondientes al 1.2 de Enero, 29 de Junio, 15 de 
Agosto, 1. de Noviembre, 8 y 25 de Diciembre y las fiestas movibles de la 
Ascensión del Señor y de Corpus Cristi. 

Estas festividades religiosas podrán ser modificadas por el Presidente 
de la República, en virtud de concordato con la Santa Sede; 

3.0 Los viernes y sábados de la Semana Santa; 

' da El 18 de Septiembre, en conmemoración de la Independencia Na- 
cional; 

9.2 El 19 de Septiembre y el 21 de Mayo, en celebración de todas las 
glorias del Ejército y la Armada de la República; 

6.2 El día en que deba tener lugar la elección de electores de ¡Presi- 
dente de la República. | 

Art. 2.2 Las instituciones de crédito y el comercio podrán, además, 
Cerrar sus puertas el día 1.2 de Julio y los sábados, a las dos de la tarde. 

(10) 
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Art. 3.2 El feriado de vacaciones de que gozan los Tribunales de Jus- 
ticia y los establecimientos de enseñanza, se regirán por las leyes 1 respec- 
tivas. 


de instrucción primaria y secundaria, a conferencias sobre historia patria. 


Art. 4.2 El día 21 de Mayo deberá destinarse en los eolalleo od | 


y a la enseñanza de los deberes cívicos de la juventud, en conformidad ay 


un reglamento que dictará el Presidente de la República. 
Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y lévese a efecto como ley de la 
República. : 
- — Santiago, a 28 de Enero de 1915. Rain Barros Luco.—Pedro N. 
Montenegro. 


Por ley Núm. 3,810 de 14 de Noviembre de 1921, se e eS la 
do el día 12 de Octubre. 


JUBILACIÓN DE EMPLEADOS CIVILES 


Ley general 


Santiago, 20 de Agosto de 1857.—Por cuanto el Congreso Nacional 


ha aprobado el siguiente proyecto de ley: 
Artículo 1.2 Los empleados públicos que habiendo desempeñado cum- 


plidamente las funciones de su destino, se imposibilitaren física y moral- 


mente para ejercerlos, serán jubilados con arreglo a la presente ley. 
Art. 2." Tienen derecho a esta jubilación los empleados públicos que 


reciben sus rentas del tesoro nacional o de los establecimientos de educa- 


ción dirigidos y costeados por el Estado. 

Art. 3.2 No dan derecho a jubilación: | 
1.2 Los servicios públicos prestados en comisión o de otra manera que 
no fuere en desempeño de un destino permanente conferido al empleado. 
(Ley complementaria de Septiembre 3 de 1863); 

2. Los que se presten en cargos concejiles no remunerados por el 
tesoro nacional; y 

3. Los que se presten en favor de las Municipalidades de los depar- 


Z 


tamentos de las provincias, y cuya renta no fuere satistecha por el tesoro 


público. 


Art. 4.2 La imposibilidad del emp leado que da derecho a la jubila: Ñ 


ción ha de ser absoluta y tal que no le permita desempeñar su destino. 


Esta imposibilidad se probará con documentos fehacientes dan cali- 


ficará con anuencia del Ministerio Público. 


No se entenderá por imposibilitado el empleado as a cuya salud 
perjudicare el temperamento de un lugar, si en otro lugar pudiere desem- 
- peñar otro destino igual o análogo; ni aquel que imposibilitado para cier- ' 
tos cargos pudiera ejercer otros de igual escala. (Decreto 8, de Enero 9 de 


1907). 


Cuarenta años y tuvieren mas de sesenta y cinco de edad. (Ley comple- 
mentaria núm. 1,146, de Diciembre 28 de 1898). | ¡ 


Podrá, no obstante, concederse jubilación, a los que hahiorea sed A 
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Art. 5.2 Para obtener la jubilación se necesita haber servido por mas 
de diez años y que los servicios no hayan sido interrumpidos. (Ley de 
Septiembre 3 de 1863). E 

No obstará, sin embargo, la interrupcion si ésta hubiere procedido 
de supresión del empleo o de haber espirado el término legal de su de- 
sempeño; pues en tales casos aprovechará el tiempo servido antes de ella. 

Art. 6.2 Los empleados públicos gozarán por jubilación de una cuaren- 
tava parte de su renta por cada uno de los años de servicios que hubieren 
prestado. (Esta disposición tiene diversas excepciones en algunas leyes 
orgánicas de servicios que fijan como base de la pensión el 75% del sueldo). 

Las fracciones de años no serán tomadas en cuenta para la computa- 
ción de la renta para la jubilación. 

Art. 7.2 La jubilación de un Ministro Plenipotenciario se hará sobre 
la base de sueldo que corresponde a un Ministro de la Corte Suprema y 
la de un Encargado de Negocios con arreglo al sueldo de un Ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santiago. Los empleados de a caballo de los 
resguardos y otros en que el sueldo esté fijado, no sólo en retribución del 

“servicio, sino para ayuda de ciertos gastos que ocasiona su desempeño, 
sólo se tomarán en cuenta los dos tercios de dicho sueldo para completar 
la sama de la jubilación. pa | 

No se contarán tampoco los sobresueldos, gratificaciones u otras re- 
—compensas extraordinarias de que gozare el empleado. (Ley orgánica del 
Servicio Diplomático, de Septiembre 12 de 1883, Art. 17). 

Art. 8.2 Ningún empleado podrá jubilar con la renta de su último 
.empleo si no lo hubiere desempeñado por tres años continuos, a no ser 
que hubiese ascendido a él desde el empleo inmediato inferior. 

Art. 9. La presente ley no comprende a los empleados militares. 

No obstante, a los que dejando este servicio pasaren sin interrupción 

a desempeñar un empleo civil, se les computará el tiempo que hubieren 
servido en la carrera militar. 

- Queda derogada la ley sobre reforma o jubilación civil de 19 de 
Octubre de 1832, y cualesquiera otras disposiciones que hubiere sobre la 
materia. | 
Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue y lleve a efecto en todas sus 
partes como ley de la República. —MawurrL Mowrr.—Alejandro Vial. 


Leyes complementarias 


Santiago, 3 de Septiembre de 1863.—Por cuanto el Congreso Nacio- 
nal, etc. | 
Artículo 1.2 Son de abono para los efectos de la jubilación los servi- 
vicios prestados en calidad de interino, suplente o auxiliar, siempre que 
por alguna otra circunstancia no estén exceptuados del beneficio de la ju- 
bilación. | 

Art, 2.2 Para obtener la jubilación se necesita haber servido mas de 
diez años, aunque los servicios hayan sido interrumpidos; pero si las inte- 
rTrumpciones provinieren de destitución o separación motivadas por faltas 
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cometidas en el desempeño del destino, los servicios prestados anterior- 
mente no aprovecharán para los efectos de la jubilación. 
Y por cuanto, etc. —JosÉ Joaquín Pérez.—Domimgo Santa María. 


Sao Diciembre 28 de 1898.—Núm. 1,146.—Por cuanto, ete. 

Artículo único.—Los empleados públicos que justificaren haber ser- 
vido cuarenta años, sin tomar en cuenta abonos, y que hubieren cumplido 
sesenta y cinco años de edad, podrán jubilarse con una pensión anual 
igual al sueldo íntegro asignado a sus respectivos empleos, sin o 
de justificar imposibilidad física o moral. 

Y por cuanto, etc.—FeDneErICO ERRÁAZURIZ.—£RK. Soi 


> 


Reglamento 


Santiago, 6 de Junio de 1878.-——A fin de reglamenta la ejecución de 


la ley de 20 de Agosto de 1857, Decreto: 

Artículo 1. Los empleados civiles que se encuentran imposibilita- 
dos para continuar prestando sus servicios y quisieran gozar del bene- 
ficio que acuerda la ley de 20 de Agosto de 1857, deberán formar una 
relación del tiempo que han permanecido cono empleados, indicando en 
ella la fecha de cada nombramiento, su naturaleza y si ha habido 9 no in- 
terrupción de servicios, las causas de la interrupción y la fecha en que 
comenzó. 


Art. 2.2 Esta relación será presentada al jefe de la oficia: quien a | 


continuación de ella expresará: 
1.2 Los antecedentes que tuviere acerca de la conducta del ocurrente; 
2. Su asistencia a la oficina y causas que hubieren motivado las fal- 
tas al servicio en que haya incurrido; y 
3.2 El juicio que forme de la jubilación solicitada. 


Si el empleado fuere jefe o no sirviere en oficina establecida deberá | 


ocurrir al Intendente o Gobernador para los efectos del inciso que precede, 


Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior a los empleados su- 


periores que podrán dirigirse directamente al Gobierno. 

Art. 3.2 Llenados los requisitos prescritos en los artículos preceden- 
tes, el empleado se trasladará a esta capital y presentará al respectivo Mi- 
nisterio, con una solicitud en que pida su jubilación, la relación que trata 
el artículo 1.2 


Art. 4.2 El Tribunal de Cuentas deberá informar acerca del expe- 


diente de jubilación, verificando previamente los años de servicios y las 


demás circunstancias que contribuyan a formar un juicio exacto del tiem-- 
po que el solicitante ha desempeñado destinos públicos, que, según las 


leyes, den derecho a Jubilación. 


Art. 5.2 El expediente así informado deberá pasarse por el Ministená E 


a una junta compuesta de tres médicos facultativos, uno de los cuales será 


siempre el protomédico, debiendo nombrarse los otros dos en el mes de 


Enero de cada año porel Ministerio de Hacienda. 
Art. 6.2 El empleado solicitante deberá presentarse a esta. junta que 


funcionará en los días y horas que determine, para que practique un re- 


conocimiento del estado en que se encuentra su salud. 


DISPOSICIONES RELATIVAS A EMPLEADOS PÚBLICOS 149 


La junta deberá reconocer al peticionario en dos o más ocasiones 
hasta formar un diagnóstico completo de la enfermedad que padece el 
que trata de jubilarse. 

Art. 7.2 En el informe que expida deberá expresarse: 

1.2 Si la enfermedad es física o moral; 

9.0 Si el empleado se encuentra imposibilitado en «absoluto para de- 
sempeñar toda clase de destino u ocupación fiscal; 

-3.2 Si la imposibilidad fuere relativa deberá expresarse, qué clase de 
ocupación y en qué condiciones podría servir y cual temperamento con- 
vendría a su salud si esta fuera la causa de su enfermedad; y 

4.2 Todas las indicaciones que hubiere sugerido el examen prac- 
ticado. 

Art. 8.2 Vuelto el expediente al Ministerio que corresponda, se remi- 
tirá al Fiscal de Hacienda para que examinando los diversos documentos 
de que se compone con relación a las leyes vigentes, dictamine acerca de: 
la jubilación. | 

Art. 9.2 En caso de que el empleado obtenga jubilación se le abona- 
rán los gastos de transporte. 

Art. 10. Por cada empleado que sea reconocido por la junta de médi- 
cos facultativos se abonará diez pesos a cada uno de sus miembros. 

Este abono será de cuenta del empleado si, a juicio de la junta, no ha 
habido mérito para seguirse el expediente de jubilación. (Decreto, Octubre 
4 de 1881). (Dto. 658; 29 Abril 1921). 

Art, 11. Para los efectos de los artículos que preceden se consultará 
anualmente por cada Ministerio, en el proyecto de ley de presupuestos, 
las cantidades que fueren necesarias. | | 

Art. 12. Cuaudo el empleado que necesita jubilar no pudiere, a con- 


— secuencia de su enfermedad, moverse del lugar de su residencia, deberá 


nombrarse por el respectivo Intendente o Gobernador, comprobado el he- 
cho ante la autoridad judicial, los médicos que existan en el lugar, no 
excediendo de tres, para que procedan con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 6.2 y 7.2 El expediente se enviará al respectivo Ministerio para 


las ulteriores resoluciones. (Decreto núm. S, Enero 9 de 1907). 


Art. 13. Los empleados que hubieren servido más de cuarenta años 
y tuvieren sesenta y cinco de edad, deberán comprobar estas dos circuns- 
tancias y remitir el expediente al Ministerio de que dependan para que 
con informe del contador mayor i dictamen del Fiscal de Hacienda se 
acuerde lo que corresponda. 

Tómese razón y publíquese.—Piwro.—Atgusto Matte. - 


Decretos complementarios del Reglamento 


Santiago, 9 de Enero de 1907. Núm. 8.—Teniendo presente: 
10 (Que según lo dispuesto en el artículo 12 del decreto de 6 de Ju- 
nio de 1878, reglamentario de la ley de 20 de Agosto de 1857, cuando el 
empleado que necesite jubilar no pudiere, a consecuencia de su enferme- 


dad, moverse del lugar de su residencia, el Intendente o Gobernador res- 
- pestivo, comprobado el hecho ante la autoridad judicial, deberá nombrar 


los médicos que existan en el lugar, no excediendo de tres, para que pro- 
cedan con arreglo a lo dispuesto en los artículos 6.* y 7.9 de dicho decreto; 
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2.2 Que el inciso 3. del artículo 4.2 de la expresada ley establece Aa 
no se entenderá imposibilitado el empleado público cuya salud perjudicare 


el temperamento de un lugar, si en otro lugar pudiese desempeñar otro 


destino igual v análogo; ni aquel que imposibilitado para ciertos corola 


pudiere ejercer otros de igual escala, Decreto: 


1.2 Los empleados públicos que desearen obtener el beneficio que 1d 


concede la ley de jubilación de 20 de Agosto de 1857 y no pudieren, a 


consecuencia de su enfermedad, moverse del lugar de su residencia, acre- 


ditarán esta circunstancia ante la respectiva autoridad judicial con au- 
diencia del promotor fiscal, funcionario que en la información que se le- 


vante al efecto se pronunciará sobre la imposibilidad en que el empleado 


se halla. 


2.2 La comisión de facultativos que reconozca a un empleado públi- 


co que solicita jubilación, deberá expresar en su informe si ese empleado. 


puede desempeñar en otro lugar un destino igual o análogo o si puede | 


ejercer otros cargos de igual j jerarquía. 


Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 


las Leyes y ad del Gobierno.—MontT.—R. Sotomayor. 
Santiago, 99 de Abril de 1921. Núm. 698. 


Teniendo presente que hay conveniencia en que el bie de: 


los miembros de la Comisión de Facultativos encargada de examinar a los 
empleados civiles que se encuentren imposibilitados para continuar pres- 
taudo sus servicios, de que trata el art. 5.2 del decreto de 6 de Junio de 
1878, sea hecho con el carácter de permanente; Considerando: 


Que los honorarios fijados en aquella época a los miembros de dicha 


Comisión, por cada empleado que sea reconocido, no están en armonía con 


el valor actual de nuestra moneda cuya depreciación ha hecho encarecer 


las necesidades de la vida en general; : 
Que, en consecuencia, hay justicia en mejorar los honorarios. alu- 
didos; 


Que tambien es necesario que estos honorarios sean cubiertos en todo 


caso por los empleados, aún cuando haya mérito para seguir su expedien- 


te de jubilación, y que es justo, ademas, establecer una escala proporcio-. 
nal para esos honorarios en relación con los sueldos que les están asigna: | 


dos, Decreto: 
Modifícanse los artículos 5. y 10 del decreto de 6 de Junio de 1378, 
en la siguiente forma: 


«Art. 5.2 El expediente de jubilación deberá pasarse por el Ministerio h 
a una junta compuesta de tres médicos facultativos, uno de los cuales será 
siempre el Decano de la Facultad de Medicina, que la presidirá. Los otros 


dos serán nombrados con el carácter de per manente, pudiendo ser remo- 
vidos por el Presidente de la República >» 
«Art. 10. Por cada empleado que sea reconocido por la Junta de Mé- 


dicos facultativos, se abonará una suma proporcional a sus sueldos, en con- 


, d 


RO a la siguiente escala: 


Para los empleados cuyos dnoldad he excedan de $ 3000 al año $ 60,00 


Para los empleados con sueldo eo a $ 3000 y ae no 


excedan de $:6000 albaño... is E óa a 00 


14 
3 
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Para los empleados con sueldos superiores a $ 6000 y que no 
Man de $ 12 000 BAÑO. ....i..ocoicacicccenirenoso PL 20,00 
Para los empleados con sueldos superiores a $ 12 000 al año.... 150,00 


Este abono será de cuenta del empleado, debiendo hacerse el depósito 
respectivo ántes del examen médico en la Tesorería Fiscal de Santiago a 
la órden del Decano de la Facultad de Medicina, quien hará la distribu- 
ción por terceras partes entre los miembros de la Comisión. 
- Derógase el art. 11 del mencionado decreto de 6 de Junio de 1878. 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes Deccetos del Gobrerno.—ArrssanDr1.—Damel Martner. 


Base para fijar la pensión en la jubilación de empleados 
de Obras Públicas 


Núm. 116.—Señor Ministro: —Don Abelardo Donoso, ex-Ingeniero 
Jefe de la Dirección de Obras Públicas, expone: que por decreto número 
2,554, de 5 de Setiembre de 1911, se le concedió la jubilación con una 

pensión equivalente a las treinta y una cuarentavas partes del 75% del 

sueldo de su empleo; que se tomó por base sólo el 75 % del sueldo en vista 
de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley Orgánica de la Dirección de 

Obras Públicas del año 1888; que la ley número 1,860, de 19 de Febrero 

de 1906, reorganizó la indicada oficina, fijó los sueldos del nuevo personal 

y nada dispuso sobre la jubilación de ese personal; que, en consecuencia, 
cree tener derecho a que, para los efectos de su pensión, se tome por base 
el sueldo íntegro de su empleo. 

La Corte de Cuentas cre que debe accederse a la presente solicitud, 
pues no habiendo establecido la ley 1,860, de 19 de Febrero de 1906, nin- 
guna excepción expresa debe aplicarse la ley general de jubilaciones de 

20 de Agosto de 1857. El presente caso es jurídicamente igual al del ex- 

Tesorero de Santiago, don Rafael Reyes, y al que últimamente ha resuelto 

favorablemente el Gobierno, del Contador de la Dirección General de 

Contabilidad, don Carlos J. Martínez. | 

Corte de Cuentas, 25 de Marzo de 1912.—J. Aguirre L.—A. Echeve- 
rría C.—N. Zenteno. j 


DISPOSICIONES SOBRE SUELDOS 
Se prohibe la acumulación 


- El Director Supremo del Estado de Chile de acuerdo con el Excmo. 

Senado: 

- Ningún empleado civil de cualquiera clase y condición que sea po- 
drá gozar dos o más sueldos por los destinos, ocupaciones o comisiones 
diversas que se le encarguen o de que esté ya encomendado; pero el fun- 

-cionario que fuere rentado, podrá elegir la asignación que le sea mas ven- 

- tajosa entre las que corresponde a su empleo y las que estén asignadas a 

las comisiones y demas destinos en que se le ocupen. 
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Publíquese, imprímase y circúlese.—Palacio Directorial de Santiago 
de Chile, Noviembre 19 de 1818.—BervarDo 0'HicGe1Ns.—Joaquin de 
Echeverría. 


Fecha desde la cual gozan sueldos los empleados que tienen 
que cambiar de residencia 


Santiago, Junio 21 de 1881.—Vistos estos antecedentes, Se declara: 

Que los empleados públicos que para entrar en el ejercicio de sus 
empleos necesitan trasladarse del lugar donde residen habitualmente al 
lugar donde deben ejercer sus funciones, tienen derecho al sueldo respec- 
tivo desde el día én que emprendan su viaje para tomar posesión de »us 
destinos. 

Tómese razón, cumuniquese y publiquese.—Pinto.—José Alfonso 


Deben pagarse en vista de planillas visadas por los 
respectivos jefes 


Santiago, 8 de Junio de 1903.—Núm. 2,116.—Vistos estos antece- 
dentes y lo dispuesto 'por el Senado Consulto de 16 de Abril de 1823, 
Decreto: 

Las Tesorerías Fiscales de la República no pagarán los sueldos de los 
empleados públicos, sino en vista de planillas mensuales visadas por los 
jefes respectivos, y en las cuales éstos deberán descontar a cada empleado 
la parte de su haber correspondiente a. sus inasistencias. 

Tómese razón, comuniquese y publíquese.—KiEsco.—Manuel Sa- 
linas. 


Los sueldos se devengarán en el desempeño efectivo del puesto 


Santiago, 28 de Septiembre de 1906.—-Considerando: 

Que los fondos consultados en el presupuesto deben invertirse en a | 
objeto a que son destinados por el legislador; 

Que los ítem del presupuesto que consultan sueldos de empleados 
públicos no pueden estimarse invertidos en el objeto a que sou destinados, 
si se pagan por el desempeño de funciones diversas de aquellas que deben 
remunerar, según su glosa, Decreto: 

Los empleados públicos no devengarán el sueldo correspondiente : a 
su empleo si no lo desempeñan efectivamente, salvo licencia o feriado o 
llamado del jefe superior, de quien dependa o del Ministerio respectivo. 

Estos llamados nc autorizan al empleado para apartarse de sus fun- 
ciones por mas de diez días sobre los que SEO en el viaje de venida y 
regreso del lugar donde lo desempeñe. 

Los tesoreros no abonarán sueldo alguno en otras condiciones que las 
apuntadas, salvo decreto especial del Gobierno. 

Tómese razón, comuniquese, publiquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno. —Mos1T.—J. Raimundo del Río. 
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Céses 


Santiago, 19 de Agosto de 1872.—Vista la nota que precede, y a fin 
de uniformar el procedimiento de las tesorerías fiscales en orden a los cer- 
tificados o céses que deben dar cuando los empleados pasar de la jurisdic- 
ción de una a ctra oficina, Decreto: 

1.2 Los céses que expidan las tesorerías fiscales contendrán los datos 
siguientes: 1. la fecha hasta que el empleado haya sido pagado de sus 
sueldos; 2.2 El cargo que tenga por anticipación, asignación, retención ju- 
dicial o cualquiera otra causa, expresando el decreto por el que debe hacer- 
se el descuento en virtud del cual ha debido sentarse, en los libros de la 
oficina que expida el cese, la partida correspondiente del cargo contra la 
que haya de seguir pagando el empleado; 3. La fecha del nombramiento 
del empleado y la del decreto supremo por el cual se traslada a otro depar- 
tamento; y 4.2 La partida e ftem del presupuesto respectivo o la ley en 
virtud de la cual se le abone su renta. 

| 2.0 Siempre que alguna Tenencia de Ministros tenga que otorgar los 
mismos documentos, deberá dar cuenta inmediatamente a la tesorería de 
que depende, a fin de que ésta haga las anotaciones correspondiente y dé 
aviso, sin pérdida de tiempo, a la tesorería principal, por donde va a ser 
pagado el empleado, expresando que deja cargada a ella la cantidad que 
éste deba por anticipación u otra causa hasta la fecha del cése. 

Tómese razón, comuniquese y publiquese.— ErrAzur1z.—H. Barros 
Luco. 


Anticipos.—(No se CONCEDEN) 


Santiago, 289 de Marzo de 1911.—Núm. 923.—Teniendo presente que 
no hay ley que autorice el anticipo de sueldos a los empleados públicos; y 
que no es posible en las actuales circunstancias entregar en préstamo los 
dineros fiscales cuando hay necesidad de pagar interés al Banco de Chile 
por las cantidades que se han girado en avance en la cuenta corriente que 
mantiene la Tesorería Fiscal de Santiago en esa institución, Decreto: 

Derógase el decreto de 29 de Enero de 1856, que autoriza el anticipo 
de sueldos.a los empleados que por causa del servicio tengan que mudar 
de residencia. 

Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Barros Luco.—Roberto 
Sánchez. 

Otras disposiciones sobre sueldos pueden consultarse en: Constitución, 
art. 28, núm. 10. 

—Ley Septiembre 16 de 1884. Arts. 9 y 13. 

—Dto. Diciembre 24 de 1203. Arts. 1,15 y 17. 

—Ley de Tesorerías. Art. b, núm. 3. 

—Cuenta de Depósito de sueldos y gastos por pagar. 

—Decreto Febrero 22 de 188Y. Arts. 21 y siguientes. 

—Ley de licencias. Art. 2. 

—Código Penal. Art. 40. 
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FIANZAS DE EMPLEADOS PÚBLICOS 
Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 


TíruLo !.—Atribuciones generales | de 


V. Exigir, calificar, aceptar, revisar y cancelar las fianzas que deben A 
rendir los empleados en los casos en que la ley no haya confiado esta atri- 
bución a otros funcionarios, debiendo estos últimos pasar al Tribunal una 
copia de las que ellos califiquen. e 


Responsabilidad de los fiadores A | 8 


Santiago, 15 de Mayo de 1877.—En las escrituras de fianza que otor- 
guen los empleados públicos, se hará mención expresa de la responsabjli- 
dad que afecta al fiador por los cargos que resulten contra el afianzado, no 
sólo en el desempeño de las funciones propias de su empleo, sino también 3 
en el de aquellas comisiones que en razón de éste se le confieran. (Por de- 
creto de Agosto 1.2 de 1825, se dispone que las fianzas som extensivas a 
todos los ramos que fueren encargados a los empleados). 

. Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Piwro.—Rafael Soto- 
mayor. | | 0 


Fianza de empleados auxiliares 


Santiago, 22 de Agosto de 1894.—Teniendo presente que de leyes: 
orgánicas de las oficinas encargadas de la recaudación, inversión, admi- 
nistración, contabilidad y fiscalización de las rentas del Estado establecen 
la obligación de prestar fianza a los empleados que sirven en ellas; 

Que a los empleados auxiliares y supernumerarios de esas oficinas 
no se les exige fianza para e) desempeño de sus funciones; y E 

Considerando que no exigiéndoles fianza se contraría el espíritu del - 
legislador que la ha establecido para los empleados de planta de esas ofi- 
cinas como garantía de los intereses del Estado que confía a su adminis- 
tración, he acordado y decreto: | 

Artículo 1.2 Los empleados auxiliares que presten sus servicios en las 
oficinas en que la ley orgánica exija fianza a los de planta, deberán ren- 
dir una equivalente al sueldo de dos años. 

Art. 2.2 Los empleados supernumerarios prestarán asimismo una 
fianza en los términos del artículo anterior y se entenderá ésta renovada, 
sin necesidad de nueva escritura, cada vez y por el tiempo que lo sea el 
nombramiento. 

En la escritura de fianza se expresará esta circunstancia y la de que - 
el fiador responde por todos los cargos que afecten a su afianzado en el. 
período o períodos para que sea nombrado. E 

Art. 3.2 Los empleados de la oficina de Emisión Fiscal que no estén 
obligados a prestar fianza especial en los términos del decreto orgánico ón ES 
16 de Enero de 1880, la prestarán en los del presente decreto. 
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Art. 4.2 Los jefes de oficina cuidarán que las disposiciones de este 
decreto tengan un estricto cumplimiento y darán aviso a la oficina paga- 
dora para que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 216 del Código Pe- 
nal, suspenda el pago de su sueldo al empleado omiso de la obligación de 
prestar fianza sin perjuicio de las demás penas que dicho artículo esta- 

lece. | 
; Art. 5.2 Los empleados que, en cumplimiento de estas disposiciones, 
necesiien prestar una fianza para el desempeño de sus funciones, deberán 
hacerlo dentro del término de sesenta días contados desde la fecha de este 


decreto. 
- Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Monrr.—Carlos Riesco- 


La que deben rendir los empleados de Obras Públicas 


Santiago, 11 de Junio de 1910.— Vista la nota que precede, Decreto: 

Los ingenieros, arquitectos y otros empleados de la Dirección de 
Obras Públicas a quienes se deba entregar fondos para atender trabajos 
o para la adquisición de materiales, quedan obligados a rendir una fianza 
equivalente al sueldo de dos años asignado al respectivo empleo. 

Dicha fianza tendrá por objeto responder al conveniente uso de los 
fondos entregados y será calificada en cada caso por el Tribunal de 

Cuentas. 

| Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobrerno.—Monrr.— Eduardo Délano. 


Deben extenderse ante el Notario de Hacienda 


| Santiago, 15 de Marzo de 183 1.—Vistos estos antecedentes, Se decla- 
ra: Que con arreglo al decreto supremo de 29 de Mayo de 1863, deben 
extenderse ante los notarios de Hacienda, no sólo las escrituras públicas 
en que el Fisco aparezca como parte principal, sino también aquellas en 
que tenga algún interés directo o indirecto, como igualmente las escritu- 
ras de fianzas u otras que según la ley, mandato judicial o administrativo 
deban otorgar los empleados públicos. El decreto que se cita dispone que 
el Notario de Hacienda lleve el registro de todos los instrumentos públi- 
cos que se otorgen en que sea parte o tenga interés el Fisco, e intervenga 
en todas aquellas diligencias en que sea necesaria su presencia a juicio de 
los jefes de oficinas fiscales. | 
Tómese razón, comuníquese y publíquese.—BarmaceDna.— Agustín 
Edwards. 


OTRAS DISPOSICIONES GENERALES 
Acusación de impresos por funcionarios públicos 


Santiago, 1 de Junio de 1830.—Considerando que la imprenta bien 
dirigida es uno de los medios más poderosos para mantener la regularidad 
y pureza de los empleados en el desempeño de sus funciones públicas, 

- Considerando que el escandaloso abuso que se ha hecho de ella con- 
virtiéndola en un instrumento de pasiones maléficas la incapacita para 


TES 
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ejercitar este saludable influjo, y la hace más a propósito para extraviar, 
que para dirigir la opinión; que aún las acusaciones fundadas que se lan- 


zan por la imprenta contra aquellos que abusan de sus facultades en daño 


del público, no excitarán la atención que debieran, vertiéndola por un ór- 
gano habitualmente depravado; que los acusados se escudan con la licen- 


ciosidad de la prensa para no sincerar su conducta; y que este orden de 
cosas, confundiendo a los buenos servidores del Estado con los prevarica- 


dores, compromete igualmente el honor de todos ellos, y cede en desdoro 


del Gobierno. Ha venido a decretar y Decreta: 

1.2 Todo funcionario público, cuya conducta en lo que toca al ejerci- 
cio de su empleo, fuere atacada por la imprenta, debe acusar, por sí o por 
apoderado, al autor o editor del impreso, ante el tribunal competente y en 
el término de la ley; 


2.2 El que así no lo hiciere, queda suspenso de hecho en el ejercicio 
de su empleo y el fiscal le acusará con el mismo impreso ante el tribunal 


competente; 
3.2 El Ministro del Interior queda el del cumplimiento de 

este decreto. 
-— Impriímase para que llegue a noticias de todos.—OvarLne.—Portales. 


Titulos profesionales 


De La LEY DE 9 DE Enero DE 1879 


Art. 50. Los títulos profesionales de que trata la ley sólo « se exigirán: 


1. Para desempeñar empleos públicos nacionales o municipales que 


requieran la competencia especial que el título supone, o para ejercer car-= 


gos temporales o transitorios de igual naturaleza, conferidos por la auto- 
ridad judicial o administrativa, o con aprobación de dichas autoridades. 


ro. vo eo oo von.. .. ...noÁo<o oo... o... 12.0... .. 0.0. e... 0.0.0.1 1. 1. . e... o... ,.o..... o... e. ooo... 


-Contratos suscritos a nombre y en representación del Fisco 


Santiago, 14 de Marzo de 1895.—He acordado y Decreto: 

1.2 Los jefes de oficinas y demás funcionarios públicos que por dis- 
posición general de la ley, o por comisión especial, suscriben a nombre y 
en representación del Fisco contratos de cualquier naturaleza; deberán 
conservar en el archivo correspondiente y bajo su responsabilidad, los ins- 
trumentos públicos o privados que se hayan exteudido para formalizar di- 
chos contratos. ¡ 

Al efecto, exigirán oportunamente de los notarios respectivos copia 
autorizada de toda escritura de compraventa o arrendamiento de propie- 


dades fiscales, y de toda escritura de fianza, prenda, hipoteca u otras obli- ' 


gaciones a favor del Estado. 
Los mismo jefes y funcionarios, antes de mandar archivar dichas do- 
cumentos, cuidarán de que se practiquen con puntualidad las inseripcio- 


nes, notificaciones y demés trámites exigidos por la ley para la perfección 


de los contratos. 
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9.0 Los funcionarios encargados por la ley o por disposiciones espe- 
ciales del Gobierno de practicar visitas de inspección en oficinas públicas 
pertenecientes a cualquier ramo de la administración, deberán examinar 
con escrupulosidad el archivo de los respectivos documentos y harán cons- 
tar en sus informes las omisiones o irregularidades que notaren, sin per- 
juicio de adoptar sin demora las medidas que estimen conducentes a la 
mayor seguridad de los intereses fiscales. 

Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Moxtr.—M. S. Fer- 


nández. 


Compromisos de fondos fiscales. Responsabilidad de los que 
] no tengan autorización para contraerlos é 


Santiago, 23 de Julio de 1909.—Núm. 1,326.—He acordado y De- 
creto: 

Los jefes de oficinas y establecimientos fiscales o empleados de su 
dependencia, no podrán efectuar contratos o contraer compromisos que 
deban satisfacerse con los fondos que se consignan en las partidas varia- 
bles del presupuesto, sin que hayan sido autorizados por escrito por los 
respectivos Departamentos de Estado, quedando en caso contrario obliga- 
dos personalmente dichos funcionarios y sin que le afecte al Fisco respon- 
sabilidad alguna por los contratos que puedan celebrar o por los compro- 
misos que contraigan. 

Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—Mowrr.—Joaquín Figueroa. 


Sanción a los funcionarios que se excedan en la autorización 
de inversión de fondos 


Santiago, 3 de Septiembre de 1914.—Núm. 1,646.— Considerando: 
Que, a pesar de las diversas medidas administrativas adoptadas por 
el Ministerio de Industria y Obras Públicas para impedir los excesos en 
el presupuesto, no se ha conseguido hasta ahora normalizar esta situación, 
siendo frecuente el hecho de que los jefes de servicios que dependen de 
dicho Ministerio comprometan los fondos del presupuesto más allá de las 
sumas autorizadas; . 

(Que estos excesos sop causa constaute de perturbaciones en la admi- 
nistración y dan origen todos los años a suplementos o a gravámenes in- 
considerados en el presupuesto del año siguiente;, y 

Que solamente con una sanción eficaz para los empleados responsa- 
bles podrá evitarse la repetición de los hechos apuntados, Decreto: 

1.2 Los jefes de los diversos servicios dependientes del Ministerio de 
Industria y Obras Públicas, que al finalizar el año, aparecieren excedién- 
dose de las sumas autorizadas dor decreto supremo para el mantenimien- 
to de los servicios, o que gravaren el presupuesto del año siguiente con 
- compromisos contraídos el año anterior, serán separados de sus puestos sin 
perjuicio de la responsabilidad civil que les afecte por las sumas giradas 
en exceso. 

En la misma sanción incurrirán los contadores de los expresados ser- 
VICIOS que pusieren visto bueno a los pagos efectuados en esta forma; 
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2.2 El Gobierno no será en ningún caso responsable ante terceros de 
los compromisos contraídos por los jefes de dichos servicios, fuera de las - 


sumas autorizadas por decreto supremo; 
3.0 El Inspector de la Contabilidad y del Régimen Poo del Mi- 
nisterio de Industria y Obras Públicas, informará anualmente sobre la Con- 


tabilidad de los servicios que de él dependan, para lse fines indicados en 


el presente decreto. 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en y el Boletín de 
las Leges y Decretos del Gobrerno.—Barros Luco.—nmrique Zañartu P. 


Comisiones a empleados o particulares. (SE ENTENDERÁN GRATUITAS) | | 


- 


Sautiago, 16 de Noviembre de 1909.—Núm. 3,808.—He acordado y 
Decreto: 

Las comisiones especiales que se confieran a los ompléadds públicos 
o a los particulares, se entenderán gratuitas, a menos que se exprese lo 
contrario en el decreto o nota que los comisione. 

Tómese razón y comuníquese.—Monrr. — Ismael Tocornal. 


El servicio militar y los empleados 


De La Ley núm. 1,362, DE D DE SEPTIEMBRE DE 1900 


. ..«<.*6.. .-09. 00. > coo nooooo 


Art. 7.9 Todo empleado público, que “fuere llamado al servicio o a 
tar, retendrá la propiedad de su empleo, mientras permanezca en el servi- : 


dd pero no tendrá otra remuneración 1ES la señalada en esta ley. 
Art. 36. Los que 1 no se inscribieren en los Registros Militares, debien- 
do hacerlo, o no se presentaren a cumplir sus servicios en los plazos y for- 


7 


ma que determinará el Presidente de la República, o no dieren el aviso de 


cambiar de domicilio en conformidad al artículo 16, quedarán imhabilita- 


dos para cargos y oficios públicos mientras no hagan su servicio y sufri- A 


rán la pena de prisión en su grado medio a máximo o. multa de veinte a 
cien pesos. 

Los cómplices o encubridores de las faltas anteriores serán castipadid 
con la misma pena. 


co:s:o.o o... oosfoono coro. o$ coro o css oso. o... ... »o. ..o o ooo... 0. 0.2. no 00.. 0. ...o 0... 


Cumplimiento de la disposición que precede 


| O 
Santiago, 15 de Octubre de 1901.—Núm. 2,974 —Vista la nota que 


Ñ 


precede y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de 
Reclutas y Reemplazos del Ejército y Armada, Decreto: 


Las propuestas de empleados que en lo sucesivo se eleven al Ministe] 
rio de Industria y Obras Públicas por la Dirección de los Ferrocarriles del : 
Estado, la Dirección de Obras Públicas, las Escuelas Técnicas y demás 
oficinas dependientes del expresado Departamento, deberán venir acom-=- 


E 
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pañadas de un certificado que acredite que el interesado ha cumplido con 
las obligaciones que le impone la referida Ley de Reclutas y Reemplazos. 
Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Rirsco.—lsmael To- 


cornal. 


Beneficios que acuerda la ley a la Caja de Ahorros de 
Empleados Públicos 


Santiago, Junio 19 de 1858.—Por cuanto, et.—Art. 1..—El Erario 
Nacional cede en beneficio de la Caja de Ahorros que debe fundarse para 
los empleados públicos: | 
1.2 Las multas o condenas, ya sean de pena de cámara o de aquellas 
que los jefes de oficina imponen a los empleados de su dependencia por 
faltas en el servicio; 

2.2 Los derechos que percibe el Fisco por medianatos; 

3.2 Los intereses penales de deudores morosos; 
4.0 Las multas por recusaciones de jueces, derechos por habilitacio- 
nes de edad y otras gracias que se llaman al sacar; 

5.2 Aquella parte del sueldo que los que mueren no alcanzan a de- 
vengar en el mes de su fallecimiento. | 

Art. 2.2 Cuando el Fisco fuese llamado por la ley a suceder ab 2mtes- 
tato, en los bienes del empleado imponente, el haber que tuviere en caja 
acrecerá proporcionalmente a los suscriptores que hubiese a la fecha del 
fallecimiento. 

Art. 3.2 No serán embargables por deuda de los imponentes en dicha 

caja, la parte que les correspondiere de las erogaciones fiscales a que se 
refieren los artículos precedentes, ni las imposiciones que hagan anual- 
“mente, sino en la parte que excedan al cinco por ciento del sueldo corres- 
pendiente al año de la imposición. 
Muerto el empleado dejando viuda, ascendientes y descendientes le- 
gftimos, no serán embargables el capital impuesto, ni la renta que produ- 
Jere sino en cuanto a las disposiciones de que proceden, excediesen del 
cinco por ciento del sueldo en cada año, debiendo el exceso de renta con- 
siderarse como sueldo y sujetarse para el embargo a lo prescrito en el Có- 
digo Civil. | 

Y por cuanto, etc.—Manuez Mowrr.—Matías Ovalle. 

Las Tesorerías Fiscales deben recibir las imposiciones que hagan los 
empleados en provincias y remitirlas a la Administración de la Caja. 
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SERVICIOS AGRICOLAS 


Reglamento General 
(Aprobado por decretos número 707 de 4 de Mayo de 1905) 


TÍTULO 1 


DeL CONSEJO CONSULTIVO Y DE SUPERVIGILANCIA DE LOS SERVICIOS 
AGRÍCOLAS 


Artículo 1.2 La Junta de Vigilancia creada por Decreto Supremo 
N.2 9759 de 24 de Diciembre de 1912, se denominará en adelante CoxsEJo 
CONSULTIVO Y DE SUPERVIGILANCIA DE LOS SERVICINS AGRÍCOLAS y $S€ 
compondrá de siete miembros, debiendo formar parte ds ella, el Director 
General de los Servicios de Enseñanza y de Fomento Agrícolas. 

Art: 2.2 Este Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
| 1.9) Informar sobre las reformas y mejoras de los servicios que se 
-propongan al Ministerio por el Director General y directores respectivos. 

2.9) Informar sobre los presupuestos, planes de estudio, y de trabajos 
de los mismos establecimientos, a fin de someterlos a la aprobación minis- 
terial. 

3.) Informar al Ministerio sobre todas las materias que éste someta 
a 8u consulta. 
| 4.9) Fiscalizar los actos de] Director General de los Establecimientos 
de Enseñanza y Fomento y Director del Instituto Agronómico, de los di- 
rectores de los demás establecimientos que funcionan en la Quinta Nor- 
mal, de las Escuelas Agrícolas provinciales y demás establecimientos de- 
pendientes de los Servicios Agrícolas. | 

5.) Inspeccionar la administración y contabilidad de los indicados 
servicios y supervigilar la Contaduría General. 
6.) Elevar al Ministerio las comunicaciones de la Junta de Vigilan- 
cia locales que se designen para atender a la supervigilancia inmediata de 
las Escuelas Agrícolas provinciales. 


TITULO II 
De La QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA 


Art. 3.2 La Quinta Normal de Agricultura es un plantel agrícola que 
- comprende los Establecimientos y Servicios Agrícolas destinados a servir 
de base a la Enseñanza Agronómica Superior y a la de carácter práctico, 
como asimismo al Fomento de la Agricultura del País. 
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Art. 4. Forman pate de la Quinta Normal de Agric coltura los si- 
guientes Establecimientos y Servicios y demás que puedan crearse. 

1.2 Instituto Agronómico. 

2.2 Escuela Práctica de Agricultura de Santiago. 

3.2 Estación Agronómica. 

4.2 Estación de Patología Vegetal. 

5.2 Estación Enológica. 

6.2 Servicio de Sanidad Animal y Escuela de Do Veterinaria. 

1.2 Servicio de Bosques, Pesca y Caza. 

8.0 Inspección de Escuelas Agrícolas Provinciales y las secciones de: 

Viveros, Parques y Jardines. 
Sección ASES de Corral. 
Jardín Botánico. 

Clínica Veterinaria. 

Art. 5. Cada uno de los Establecimientos y Servicios enumerados en 
el artículo anterior, se regirá por un re imento propio, aprobado por el 
Presidente de la República. 

Art. 6. La Dirección General de la: Establecimientos de Enseñanza 
y Fomento Agrícolas, a cargo de la (Quinta Normal de Agricultura, será 
ejercida por el Director del Instituto Agronómico, quien tendrá la super- 
vigilancia de todos ellos. 

Art. 7.2 Serán atribuciones y deberes del expresado tuno 

a) Atender directamente al mantenimiento y conservación de la 
Quinta Normal de Agricultura en todas sus secciones. 

b) Velar por que todos los establecimientos y servicios enumerados 
en el Art. 4.2 camplan con las disposiciones de este Reglamento y las que 
se dicten para los servicios. 

c) Acordar las prestaciones de servicios que soliciten los estableci- 
mientos o secciones, debiendo dar cuenta al Consejo de Vigilancia en la 
primera sesión 

d) Tramitar todas las peticiones dirigidas al Ministerio o a la Junta 
de Vigilancia por los Directores o Jefes de los diferentes servicios enume- 
rados en el Art. 4.2 

e) Informar las comunicaciones de los Directores de los diversos Es- 
tablecimientos de la Quinta Normal, cuando el Gobierno o el Consejo de 
Vigilancia lo soliciten. 

J) Presentar anualmente una memoria que reseñe el funcionamiento 
de la Quinta Normal de Agricultura, en su parte económica, con cifras 
comparativas con relación a las del año anterior. | 

9) Presentar anualmente al Ministerio de nda y Obras Públicas 
el presupuesto de gastos, de los diversos servicios. 

h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones supremas que se 
dicten para la venta de productos de las secciones dependientes de la Di- 
rección General de la (Quinta Normal y de la Escuela Práctica de Agri- 
cultura. 

¿) Designar y remover los empleados que se pagan por planilla y fijar 
el número de operarios que necesiten para el mantenimiento y conserva- 
ción de la Quinta Normal, y 

J) Proponer al Gobierno, de acuerdo con los directores respectivos, 


los empleados que deban ser a la yez protesores o repetidores del Institu- 


to Agronómico. 
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TRFULO TH 
EsTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA.—ÍNSTITUTO AGRÍCOLA 


Art. 8.2 El Iustituto Agrícola es un establecimiento de enseñanza su- 
perior, destinado a formar Ingenieros Agrónomos con los conocimientos 
técnicos esperimentales y prácticos necesarios para los fines siguientes: 

a) Organizar y dirigir la explotación de propiedades agrícolas y de 
las industrias derivadas de la agricultura. 

b) Ejercer el profesorado de la enseñanza agrícola. 

e) Tomar a su cargo la dirección de los servicios públicos de ense- 
ñanza y fomento agrícolas ya establecidos o que. se establezcan en lo su- 
CesIvo. 

d) Desempeñar los cargos de peritos, conferidos por la autoridad ju- 
dicial o administrativa, en los mismos casos en que pueden conferirse a 
los agrimensores o Ingenieros geógrafos. 

Art. 9.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, habrá en 
el Instituto Agrícola cursos destinados a preparar especialistas en algunos 
de los ramos de la agricultura. 

Art. 10. Los alumnos titulados que desearen perfeccionar algun ramo 
especial para el ejercicio del profesorado o de la dirección de algun servi: 
celo público de enseñanza o fomento agrícolas, serán admitidos en calidad 
de agregados a alguno de los establecimientos, servidos o secciones a que 
se refiere el artículo 4." 
| Los elegidos gozarán de la remuneración: anual que fije la Ley de 
Presupuestos. 


EscueLa PRÁCTICA DE AGRICULTURA DE DANTIAGO 


Art. 11. La Escuela Práctica es un establecimiento de enseñanza pro- 
fesional práctica que tiene por objeto: 

a) Formar mayordomos y cultivadores instruidos capaces de dirigir 
y ejecutar personalmente los diversos trabajos de la explotación agrícola 
en cada una de sus ramas e industrias derivadas. 

b) Formar operarios especialistas prácticos en los diferentes ramos de 
la explotación agrícola, y 

c) Servir con sus diferentes secciones de campos de observación y es- 
tedio práctico, a los alumnos del Instituto Agrícola. 

Art. 12. Para desarrollar esta enseñanza, la Dirección de la escuela 
tendrá a su cargo de acuerdo con el Director General la dirección y explo- 
tación de las siguientes secciones: 

Cultivos generales y especiales. 

Viña y bodega. 

Industrias animales. 
| Art. 13. Los alumnos que habiendo terminado el curso de mayordo- 
mos o cultivadores, quisiesen especializarse en alguno de los ramos de la 
enseñanza de la escuela, serán admitidos en calidad de ayudantes, en la 
sección respectiva, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento interno 
del establecimiento. 
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Art. 14. La organización se hará con arreglo a um plan económico - 


que corresponda en lo posible al tipo de explotación de un fundo modelo. 
Art. 15. Los alumnos que terminaren satisfactoriamente su curso, 


recibirán un diploma de competencia y los que hubieren hecho el curso - 


de especialistas, el certificado que corresponda a su especialidad. 
IEADLEO. 1Ve 
SERVICIO DE FOMENTO.—EsTACIÓN AGRONÓMICA 


Art. 18. La Estación Agronómica tiene por objeto: 


a) El estudio de las condiciones de producción agrícola vegetal y de ps 
las industrias derivadas ya existentes o que puedan desarrollarse en 


el pals. 


ductos agrícolas y de los que tengan relación con la agricultura. 


c) Dirigir el trabajo de los Agrónomos Regionales y controlar que 


b) Llevar a cabo toda clase de análisis e investigaciones de los pro- 


cumplan con sus obligaciones, de acuerdo com el Reglamento especial en - 


que éstas se establecen. (1) 


d) Servir a la enseñanza que se dá en el Instituto Agronómico danda dl 


a conocer a los alumnos los resultados experimentales obtenidos en los 
campos de experiencias culturales y en los laboratorios de química. 

e) Facilitar los medios de especialización de los alumnos titulados del 
Instituto, que sean admitidos, en conformidad a lo dispuesto en el artícu- 
lo 10 del presente Reglamento. 


> 


Jf) Poner en conocimiento del público, por todos los medios posibles, 


el objeto del servicio y los resultados de sus investigaciones. 


Estación DE PartoLOGÍA VEGETAL 
(Servicio de Policía Sanitaria y esptan 


Art. 19. La Estación de Patología Vegetal tiene por De 
a) La investigación y estudio de las enfermedades que atacan a las 
plantas cultivadas. 

b) El estudio e indicación de los procedimientos que deban emplear- 
se para prevenir y curar estas enfermedades. 

c) Servir a la enseñanza que se dá en el Instituto Agrícola, dando a 
conocer a los alunimos Jos resultados experimentales obtenidos en los es- 
tudios y tratamientos de las enfermedades y los medios prácticos emplea- 
dog con este objeto. 

d) Facilitar los medios de especialización de los alumnos titulados del 


Instituto Agronómico que sean admitidos, en conformidad a lo ajspuenta k 


en el artículo 10 del presente Reglamento. 
e) Propender por todos los medios posibles a dar a conocer el objeto 
del Servicio y el resultado de sus investigaciones. 


(1) Actualmente el servicio de propaganda y enseñanza ambulante a cargo de los 
Agrónomos Regionales depende directamente de la Dirección General y su jefe inme- 
diato es el Agrónomo Regional Jete. 
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Estación EnoLÓGICA 


Art. 20. La Estación Enológica tiene por objeto: 

a) Estudiar bajo el punto de vista técnico y experimental las indus- 
trias enológicas o de bebidas fermentadas del país, con el fin de llegar a 
formular las normas que habrán de guiar el racional desarrollo de la vini- 
cultura nacional y de las industrias alcoholeras y cervecera. 

b) Estudiar el proceso de los vinos del país hasta su completa madu- 
rez natural, tomando como base los cepajes que se cultivan en la Quinta 
Normal de Agricultura. Para los efectos de esta disposición, la Estación 
Enológica podrá disponer de una sección especial en la bodega de la Es- 
cuela Práctica de Agricultura de Santiago. 

c) Servir a la enseñanza que se dá en el Instituto Agronómico dando 
a conocer a los alumnos los resultados experimentales obtenidos en dichos 
estudios y de las aplicaciones que se hagan en las bodegas experimentales. 

d) Facilitar los medios de la expecialización de los alumnos titulados 
en el Instituto Agrícola que sean admitidos, en conformidad a lo dispues- 
to en el artículo 10 del presente Reglamento. 

€) Poner en conocimiento del público, por todos los medios posibles, 
.el objeto del Servicio y los resultados que se obtengan de las investiga- 
ciones que se hagan. (1) 


SERVICIO DE VETERINARIA 


Art. 21. El servicio de Veterinaria tiene por objeto: 

a) La investigación y estudio de las enfermedades contagiosas que 
afecten al ganado del país; 

b El estudio e indicación de los procedimientos que deben emplearse 
para preservar el ganado de estas enfermedades. 

c) Servir a la enseñanza que se dá en el Instituto Agronómico dando 
a conocer a los alumnos y profesores los resultados de las investigaciones 
practicadas. 
| d) Facilitar los medios de especialización de los alumnos titulados del 
Instituto que sean admitidos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
10 del presente Reglamento. 

e) Poner en conocimiento del público, por todos los medios posibles, 
el objeto del Servicio y los resultados de sus investigaciones. 
(Con la base de este servicio funciona actualmente la Escuela de Me- 
dicina Veterinaria). 


? IxsPeccIÓN GENERAL DE Bosques, Pesca y Caza 


Art. 22. El servicio de Bosques, Pesca y Caza, tiene por objeto: 
a) El estudio esperimental de las especies arbóreas nacionales y ex- 
- tranjeras, para fomentar con ellas las plantaciones forestales en los suelos 
de propiedad fiscal, como ser las dunas, las hoyas hidrográficas, etc. 


(Este servicio que actualmente se denomina Estación Enológica y de Industrias 
Agrícolas, se encarga, además, de lo relacionado con las industrias de la fruta y servi- 
clos de frigoríficos. 
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b) Mantener bajo el régimen forestal los suelos que por razones clima: 
téricas o hidrológicas convenga conservar. 

c) El estudio biológico de los peces y mariscos comestibles indispen- 
sable al fomento de la industria pesquera, y el cumplimiento de las obli- 
gaciones que se derivan de la aplicación de la Ley N.* 1949 de 24 de 
Junio de 1907. 

d) El estudio biológico de los animales de caza, el aprovechamiento 
industrial de ellos y las medidas eficaces de conservación. 

e) Dar a conocer al público, por todos los medios posibles, el objeto 
del servicio y los resultados de sus investigaciones. | 


InsPección Y Visitación DE EscueLas AGRÍCOLAS PROVINCIALES 


Art. 23. La Inspección y Visitación de Escuelas Agrícolas Provincia- 
les tiene por objeto atender a la supervigilancia de estos establecimientos, 
tomar conocimiento de su marcha, velar porque se cumplan los reglamen- 
tos dictados para ellos e informar al Ministerio y al Consejo Consultivo y 
de Vigilancia de los Servicios Agrícolas sobre su funcionamiento. 

Art. 24, Estarán bajo la inspección de esta. Oficina las Escuelas Prác- . 
ticas de A de: Chillán, Talca, Concepción y las que se crearen 
en lo sucesivo 


DisPosICIONES GENERALES SOBRE LOS SERVICIOS ANTERIORES 


Art. 25. Los establecimientos y servicios indicados en los artículos 
anteriores, estarán a cargo de un Director que tendrá la dirección técnica 
exclusiva de su departamento, sin perjuicio de las disposiciones de este 
Reglamento. | 

Los Directores de estos servicios, cuaudo no sean contratados en el 
extranjero, serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta 
del Director General de los Establecimientos de Enseñanza y Fomento 
Agrícolas y del Instituto Agronómico. 

Art. 26. Los Directores de los servicios que se han o debe- 
rán atender las consultas del público, tanto verbales como por escrito, y 
“suministrar a los agricultores que lo soliciten todas las informaciones y fa- 
cilidades que estén a su alcance dentro de las disposiciones del Reglamen- 
to respectivo. 

Para los fines indicados en este artículo, los expresados funcionarios 
deberán hacer publicaciones destinadas a dar a conocer los resultados más 
importantes de las experiencias hechas en cada servicio. 

Art. 27. Corresponderá a los Directores velar por la conservación de 
los edificios, instalaciones y material de enseñanza de sus respectivos de-- 
partamentos, siendo personalmente responsables de los perjuicios o dete- 
rioros ocasionados por su negligencia o falta de vigilancia. 

Art. 28. Los Directores de los diferentes Servicios de Enseñanza y 
Fomento Agrícolas y demás jefes, tramitarán todas sus comunicaciones al 
Gobierno o a la Junta de Vigilancia, por intermedio del Director General 
de los Servicios de Enseñanza y Fomento Agrícolas. 

Art. 29. Los Directores de los establecimientos y servicios indicados 
en este Reglamento, no podrán ejercer dentro o fuera de la Quinta Nor- 
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mal, profesión o comercio que los inhabilite para cumplir asidua e impar- 
cialmente las obligaciones de su cargo. 

Art. 30. Los Directores, el Inspector de Bosques y demás empleados 
de los servicios de fomento a que se refiere este Reglamento, deberán des- 
empeñar en el Instituto Agronómico las clases y repeticiones correspon- 
dientes a su especialidad que fije la Ley de Presupuestos, sometiéndose en 
esta calidad a las disposiciones reglamentarias y disciplinarias del mencio- 
nado establecimiento. 

En la misma forma desempeñarán las clases y repeticiones correspon- 
dientes a su especialidad los jefes de las Secciones Prácticas de la Escuela 
Práctica de Agricu:tura de Santiago. 

Art. 31. Los nombramientos de Directores y empleados de estos ser- 
vicios deberán recaer en los Ingenieros Agrónomos titulados, salvo el caso 
de que fueren contratados en el extranjero. : 


Reglamento y plan de Contabilidad para los Servicios 
de Enseñanza y Fomento Agrícolas 


(Aprobado por decreto N.” 2,163 de 26 de Diciembre de 1912) 


Artículo 1.2 La Contaduría de la Quinta Normal de Agricultura 
y de los establecimientos y servicios enumerados en el Reglamento Gene- 
ral de los Servicios Agrícolas es una oficina que dependerá directamente 
del Ministerio de Industrias y Obras Públicas. 

Su misión consiste en llevar en una forma clara y documentada las 
cuentas de entradas y gastos de los mencionados servicios y en controlar 
la imputación de todos los gastos, sea que éstos se hagan con cargo a los 
Items del presupuesto anual, a leyes especiales o a decretos gubernativos. 

Fiscalizará y observará todo error de imputación en los gastos o ex- 
ceso en los ítems a que deban cargarse, verificará que en las ventas de 
productos u otras entradas se cumplan los reglamentos respectivos. 

Art. 2.2 Para los efectos del artículo anterior los Directores respecti- 
vos pondrán oportunamente en conocimiento de la Contaduría General, 
con, sus respectivos comprobantes, toda entrada o gasto que tuvieren en 
su servicio, a fin de que en todo momento pueda esta oficina. informar al 
Ministerio sobre la inversión de los fondos afectos a los servicios de ense- 
ñanza y fomento agrícolas de la (Quinta Normal de Agricultura y Escue- 
las Agrícolae, y demás servicios provinciales. 

Art, 3.2 El Contador no aceptará la imputación de ningún gasto que 
nO corresponda al objeto del ítem respectivo y lo comunicará al Jefe del 
servicio para su rectificación, sólo la anotará en sus libros si la imputación 
no se regulariza, con orden ministerial; la que dejará archivada, haciendo 
referencia a ella al hacer la imputación. 

- Jól Contador comunicará al Ministerio los atrasos en que incurran los 
Directores y Jefes de servicios en el envío de los documentos que deben 
hacer a esta oficina. ] 

Art. 4.2 Los Directores de los servicios deberán practicar en el mes 
de Enero de cada año un inventario general y detallado que refleje la si- 
tuación exacta de sus respectivos departamentos. Los inventarios, como 
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los demas libros excepto el Mayor, se llevarán foliados y con hojas calco. 


El Contador concurrirá en cuanto sea posible a la facción de los 1 inven= 


tarios 
Art. 5.2 El Contador deberá practicar a los diversos servicios las visi- 


tas de inspección de su contabilidad que estime necesarias dando cuenta 


circunstanciada de ellas al Ministerio. ea 

Art. 6.2 Los fondos destinados al mantenimiento de los servicios se 
entregarán al Contador General por cuotas parciales equivalentes al 10% 
del presupuesto total. 

Todo pedido que por motivos especiales exceda del tanto por ciento 
indicado, deberá ser acompañado del presupuesto respectivo firmado por 


el Director General para los servicios ubicados en la Quinta Normal y adepis 
mas con el V.* B.* del Inspector de Escuelas Agrícolas para las Escuelas 


de provincia. 

Estas solicitudes de fondos seran dirigidas al Ministerio, previo V. 
B.* del Contador, en cuya oficina cis un ejemplar del pedido y sus 
antecedentes. 

De los decretos de fondos se enviará una trascripción al Contador. 

Art. 7.2 La Contabilidad de los servicios de Enseñanza y Fomento 
Agrícolas será llevada en conformidad a los reglamentos respectivos. 

Los Directores de los diversos servicios enviarán semanalmente a la 
Contaduría, una copia-calco foliada de los diversos libros, boletines, pla- 
nillas, etc., que lleven en sus establecimientos; siendo directamente res- 
ponsables de cualquier error u omisión que se observe en dichos docu- 
mentos. 

Art. 8.2 Los servicios de Enseñanza y Fomento Agrícolas llevarán los 
siguientes libros, boletines y planillas: | 

Libro de Inventarios y balances. 

Libro Diario-Caja. 

Libro Mayor. 

Libro de Almacén General. 

Boletines de ingresos. 

Boletines talonarios de ventas. 

Planillas de trabajadores y los demas libros, boletines y planillas auxl- 
liares que el desarrollo de los servicios requiera. 


En los establecimientos que tengan bodega de vinos, el jefe respecti- 
vo llevará un libro de bodega y un talonario triplicado para mermas y 


pérdidas. 
Art. 9.2 El Libro Diario Caja se llevará con cuatro columnas, dos des: 


tinadas al Debe y al Haber de las operaciones que se hacen por caja, es 


decir, con movimientos efectivos de dinero, y otras dos destinadas al Debe 
y al Haber de las operaciones que se hacen por traspaso, es decir que im- 


plican movimientos de valores sin que tengan lugar a recepción o entrega 


de dinero. y 
Las anotaciones de este Libro se harán en la forma corriente de un 
Libro Diario. Al Debe se anotarán todos los fondos que por cualquier ca- 


pítulo 1 Ingrese O se declaren de abono al servicio, expresando su prove- 


niencia, el ítem o ítems entre los cuales se repartirá, el objeto a que están 


destinados, ete.; cuando se tratare de fondos provenientes del servicio O 
venta de productos, se expresarán las sumas traspasadas o ingresadas por 


A E 
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cada sección, detallando dentro de ellas las cantidades, anotadas por venta 
de cada artículo. Al Haber del Diario Caja se inscribirán todas las salidas 
o pagos efectuados en efectivo o por traspaso, debiendo hacer referencia 
al respectivo comprobante o imputar el gasto al ítem u orden competente. 
Cuando las salidas o traspasos de fondos o valores se refieran a un detalle 
que se lleva en los libros especiales, sólo se hará referencia al folio del 
libro respectivo. 

Las cuentas del Libro Diario-Caja tendrán por título el de los respec- 
tivos items del presupuesto, anotándose en las diversas partidas sólo el 
número del ítem sin especificar su glosa. Cuando la operación se refiera a 
movimientos entre secciones o secciones con items, el título de las cuentas 
será el de las secciones o Ítems que han intervenido en la operación. 
-—Semanalmente se saldará el Diario-Caja en la sección efectivo, saldo 
que se verificará con un arqueo de fondos, dejando constancia en el libro 
de la conformidad de ambos. | 

Art. 10. Las cuentas del Libro Mayor se llevarán con especificación 
detallada de las causas que han originado los gastos o las entradas, ya sea 
en dinero efectivo o por traspaso de valores. Al Debe de cada cuenta se 
anotarán todos los valores que se invierten para mantener o explotar la 
sección, y al Haber todo lo que se produzca o entregue por ella. 
Art. 11. En el Libro de Almacen General se dará entrada indicando 
cantidad y precio a los artículos que compre el establecimiento o ingresen 
a él por cualquier motivo para su explotación o administración, como 
“igualmente a lo que produzcan las secciones, dando salida a la que se 
“venda o entregue por orden competente. No seanotarán en detalle en este 
libro los artículos o especies que tengan libros especiales. : 
Art. 12. Los boletines de ingresos a Caja serán expedidos por el Ca- 
Jero y firmados por el interesado en calco triplicado. Los jefes de servicio 
no darán curso a ninguna orden sin que se les entregue el respectivo bo- 
Jetín, salvo las órdenes ministeriales y las que por escito les imparta el Di- 
rector General enviando un duplicado al Contador General para que las 
anote en sus libros. 
¡Semarnalmente antes de verificar el Cajero su saldo en efectivo, pro- 
cederá a comprobar las órdenes o boletines de venta expedidos con las re- 
-cibidas por los Jefes de los departamentos, acto de cuya conformidad se 
dejará constancia con la firma de los Jefes respectivos. 
o 
Dr La VENTA DE PRODUCTOS 


Art. 13. Los productos de las diversas secciones de la Quinta Normal 
de Agricultura serán vendidos en conformidad a las disposiciones gene- 
rales siguientes: 

2 1.% Los vinos y licores que produzca la viña de la Escuela Práctica 
de Agricultura, se realizarán por medio de propuestas públicas que se pe- 
dirán anualmente por el Director Genera! de la Quinta con la aprobación 
del Ministerio o en venta privada con acuerdo en el Consejo Consultivo. 

2.2% Los productos de las secciones de cultivos, lecheria y establos, 
seran remitidos para su venta a las ferias públicas que indique el Director 
General en los períodos que éste juzgue oportunos de acuerdo con el Di- 
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rector de la Escuela o vendidos en loz puestos de venta de la Quinta Nor- 
mal. 

3.2 Los productos de la hortaliza y de los árboles frutales serán re- 
mitidos para su venta, en la mismo forma, a los mercados públicos o en 
los puestos de venta de la Quinta Normal. 

4.2 Los árboles, flores y plantas serán vendidas al público dentro de 
la Quinta Normal por medio de una oficina especial que habrá con este 
objeto, en conformidad a los precios que fije el catálogo respectivo. 

Art. 14. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las di- 
versas secciones de la Quinta podrán emplear los productos que necesiten 
para su explotación en conformidad a las órdenes que en cada caso ex: 
pida el Director General. 

Art. 15. Los productos de la Quinta que se requieran para la alimen 
tación de los alumnos y empleados de la Escuela Práctica de Agricultura, 
podrán ser adquiridos por ésta al precio fijado para la venta en las ferias 
o mercados, según los casos. 

Art. 16. El valor proveniente de la monta de productores, pensión 
de animales, ensayos y análisis, será percibido por los Jefes de los res- 
pectivos establecimientos y depositado semanalmente en la Caja de la 
(Juinta en conformidad a las instrucciones del Contador General. 

Se fijará una tarifa de acuerdo con el Director General y los Jefes de 
los diversos establecimientos para cada uno de los servicios gb en 
el inciso precedente. 

Art. 17. Las entradas provenientes por venta de boletos de acceso a 
la Quinta Normal serán depositadas diariamente en la Caja de la Quinta 
en conformidad a las instrucciones del Contador General. | 

Art. 18. Los Jefes de servicios enviarán una copia de las planillas de 
entradas al Director General. 


Instituto Agronómico 
REGLAMENTO ORGÁNICO 


T-—Su OBJETO 


Artículo 1.2 El Instituto Agronómico es un establecimiento de ense- 
ñanza superior destinado a preparar ingenieros agrónomos con conoci: 
mientos técnicos, experimentales y prácticos necesarios para los fines si- 
o ñ 

1) Organizar y dirigir la explotación de propiedades agrícolas y de 
las industrias derivadas de la agricultura; 

2) Ejercer el profesorado de la enseñanza agrícola; 

3) Tomar a su cargo la dirección de los servicios públicos de ense- 
ñanza y fomento agrícolas ya establecidos o que se establezcan en lo su- 
cesivo; | | 

4) Desempeñar los cargos de peritos conferidos por la autoridad ju-. 
dicial o administrativa en los mismos casos en que pueden conferirse a 
los agrimensores o ingenieros geógrafos y demás peritajes peculiares a 
esta profesion. 


"De, RIAS 
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Art. 2.2 Las materias técnicas que comprende la enseñanza del Ins- 

tituto son las siguientes: ( 

1.2 Agronomía o Agricultura general. 

9.0 Fitotecnia o cultivo de las plantas agrícolas. 

3.2 Zootecnia. 

4.2 Patología Vegetal. 

5.2 Patología Animal o Veterinaria. 

6.2 Tecnología Agrícola. 

7.2 Ingeniería rural. 

8.2 Bacteriología Agrícola. 

9.7 Higiene rural. 

10. Economía rural. pa 

11. Derecho y Legislación Agrícola, y demás materias que en el fu- 
turo se consideren necesarias. 

Art. 3. El Instituto Agrícola constará de un curso superior comple- 
to para optar al título de Ingeniero Agrónomo, que se desarrollará en 
cuatro años y cursos para alumnos especialistas, destinados al aprendizaje 
de uno o más ramos de la agricultura e industrias derivadas, los que se 
desarrollarán en uno o dos años.. 

Art. 4.2 Por decreto supremo se fijarán el plan de estudios, la distri- 
bución de asignaturas por cursos y el plan horario de clases y aplicacio- 
nes prácticas. | 

Art. 5.2 Para el desarrollo demostrativo y aplicado de la enseñanza, 
el Instituto dispondrá del material siguiente: 

1. Una Biblioteca con las principales obras y revistas nacionales y 
extranjeras relacionadas con la agricultura. 

-2.2 Gabinete de Física v Observatorio Meteorológico. 

3.2 Laboratorio de Zoología Agrícola. 

4.0 Laboratorio de Química Aplicada. 

5. Laboratorio de Fisiología Vegetal y Micrografía. 

6.2 Laboratorio de Anatomía y Fisiología Animal. 

1.2 Laboratorio y Material de Agronomía. 

8.2 Laboratorio y material de Zootecnia. 

9.2 Laboratorio de Mecánica; modelos de cinemática, máquinas agrí- 
colas, dinamómetros, etc. 

10, Material de ingeniería rural: instrumentos de mensura, de nive- 
lación, modelos de edificios y construcciones rurales, etc. 

11. Material de Viticultura y Viniticación. 

12. Laboratorio de Tecnología Industrial, material de industrias 
agrícolas, | 

13. Museo Agrícola: colecciones de materiales y productos de agri- 
cultura chilena. ] 

14. Material para enseñanza del Dibujo. 

Art. 6.2 Para el desarrollo de la enseñanza experimental y práctica, 
el Instituto dispondrá de los servicios y secciones especiales eiguientes en 
la forma establecida en los reglamentos respectivos: 

1.0 Escuela Práctica de Agricultura con sus secciones de: 

a) Cultivos (plantas herbáceas). 
b) Arboricultura y Horticultura. 


[12] 
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c) Viña y Bodega. pd, | ea | LM 
d) Establo y Lechería. | nd 23 
e) Animales domésticos, reproductores de trabajo y de renta. mM 
F) Industrias agrícolas de origen vegetal y animal. 0 M 

2.2 Estación Agronómica. ». 

3.2 Estación Experimental de Máquinas Agrícolas. 

4.0 Estación de Patología Vegetal. 

5.2 Estación Enológica. , y 

6.2 Servicio de Veterinaria Nacional. ¡ | 

7.0 Sección de Aves y Animales de Corral. Apicultura y Sericicultura. 

8. Jardín Botánico. | 

9.2 Sección de Conservatorios y Criaderos. 

10. Parques y Jardines. 

Aro. (90 personal del Instituto Agronómico constará de un Direc- 
tor, un Sub-director, y del personal de profesores y empleados que la ense: 
ñanza exija. a 

Art. 8.2 Todos los profesores del Instituto, formarán un Consejo Aca- 
démico bajo la presidencia del Director, cuyas atribuciones serán: e 

1.2 Fijar el plan de enseñanza teórica y práctica del Instituto Agrícola 
y revisar los programas de los diversos ramos de estudios. 4 

2.2 Determinar los ejercicios o trabajos prácticos de aplicación que E 
deberán efectuar los alumnos durante el año escolar. | ; 

3.2 Determinar los alumnos que según su asistencia media reglamen- 
taria anual y su nota media de aprovechamiento, tengan derecho a rendir : 
los exámenes de promoción o ser eximidos de examen. —N 

4. Resolver las demás consultas que sobre la enseñanza y disciplina ; 
del establecimiento les soweta el Director. : ; 

Art. 9.2 Los profesores del Instituto Agronómico estarán obligados a 
redactar las lecciones de su curso, en conformidad al programa respectivo 
y a ceñirse en el ejercicio de sus funciones a las np del regla- 
mento intervo del establecimiento. 


ll—DeE Los ALUMNOS Y CONDICIONES DE ADMISIÓN. 


Art. 10. El régimen del Instituto Agronómico es el Externado, de- 
biendo los alumnos someterse a todas las disposiciones del reglamento 
interno del establecimiento y a las que dicte el Director, en uso de sus ta- 
cultades. 4 

Art. 11. Para ser admitido como alumno se requiere: 7 

a) Estar en posesión del grado de bachiller en la Facultad de Huma- 
nidades de la Universidad de Chile; y j 

b) Acreditar capacidad mediante un examen de admisión ante una 
comisión de profesores del Instituto, el cual versará sobre los ramos que - 
se indican en el programa especial aprobado por el Consejo de Profesores 
del Establecimiento. 


111.-—De Los EXÁMENES 


Art. 13. Al fin del año escolar, tanto los alumnos del curso de inge- 
nieros agrónomos como los de cursos especiales, deberán rendir examen de 
todos los ramos cursados, ante comisiones examinadoras compuestas de. q 
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profesores del Instituto Agronómico, designados por el Consejo de Profe. 
sores a propuesta del Director. AY 

Art. 14. Para tener derecho a rendir examen se necesita el 70% de 

“asistencia a las clases, aplicaciones, prácticas agrícolas y trabajos de Labo- 
ratorios. 

Art. 15. El alumno que tenga una asistencia menor de 70% y no in- 
terior a 60% en todos o en algunos ramos, podrá dar examen, siempre 
que el término medio de las motas mensuales de aquellos ramos en que no 
tuviera la asistencia reglamentaria, no fuera inferior a 7, exigiéndose ade- 
más el acuerdo unáninie del Consejo de Profesores. 

Art. 16. El alumno de 1.%, 2. o 3.* año que no tuviere asistencia en 
cuatro o mas ramos de su curso o saliendo mal en algunos, quedare con 
cuatro o mas ramos pendientes, deberá repetir el curso. 

Así mismo si no puede dar algunos exámenes por falta de asistencia 
y saliendo mal en otros quedare en conjunto, con cuatro o mas ramos pen- 
dientes, deberá repetir el curso. 

El alumno que no tuviere asistencia en tres ramos o en menos, no 
podrá dar estos en Diciembre, pero podrá darlos en Marzo en calidad de 
privados. | 

Art. 17. El alumno de 4. año que fracasare en cuatro o mas ramos O 
no pudiere rendirlos por falta de asistencia en el mes de Diciembre, podrá 
rendirlos en el mes de Marzo en calidad de privados. 

Art. 18. (1) El Consejo de Profesores por acuerdo unánime y previa 
solicitud del alumno, podrá eximirlo de los examenes en que tenga una 
asistencia de mas del 70% en cada una de las clases, aplicaciones, prácti- 
cas agrícolas y trabajos de Laboratorios, que tenga una nota media de in- 
terrogación mensual superior a 7, y que haya presentado los trabajos 
prácticos que se fijen para cada examen. Sin este requisito la exención no 
tendrá lugar. 

La nota de promoción para el curso superior, corresponderá al térmi- 

no medio de todas las notas obtenidas en las diferentes asignaturas. El 
alumno que se encuentre en las condiciones anteriores, podrá dar sus exa- 
menes, si lo estima conveniente, 


IV.—ALUMNOS CON EXÁMENES ATRASADOS 


Art. 19. El alumno de 1.%, 2.2 0 3.* año que salga mal o que no se 
presentare a rendir en Marzo tres ramos atrasados, deberá repetir el curso. 
Art. 20. El alumno que quedare en uno o dos ramos atrasados con- 
forme al Art. 16 y que saliere mal o que no se presentare a rendirlos en 
Marzo, podrá incorporarse condicionalmente al curso inmediatamente su- 
-perior, pero no podrá rendir ningún examen de este curso sin: haber sido 
aprobado antes en los exámenes atrasados. Si en Marzo volviera a salir 
mal en los exámenes atrasados, deberá repetir nuevamente y en forma 
condicional el curso. 


ao (1) Por decreto Núm. 304 de 2 de Abril de 1921, se estableció el 75% de la asis- 
tencia y se fijó en 8 la nota del alumno. 
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Art. 21. El alumno de 4.* año que quedare con cuatro ramos atrasa-. 
dos conforme al Art. 17 y que saliere mal o no se presentare a rendirlos 
en Marzo, deberá repetir el curso. Si saliere mal o no se presentare a ren- 
dir sólo tres más o menos, podrá repetirlos como privados en Octubre. 


V.—TiruLo DE ÍNGENIERO AGRÓNOMO 


Art. 22. El alumno que haya sido aprobado en el examen de todos 
los ramos que componen el curso superior, completo, tiene el derecho 4: 
optar al título de Ingeniero Agrónomo, para lo gual deberá rendir una p 
prueba final ante una comisión compuesta del Director que la presidirá y 
de los profesores del Establecimiento que indique el Consejo de Profesores. 

Esta prueba consistirá en: : : : do 

a) Una prueba oral que versará sobre las materias correspondientes 
a los ramos profesionales estudiados, sorteando cédulas. | 

b) Una prueba escrita que comprenderá los siguientes puntos: 

1.2 Un informe pericial sobre un fundo designado por la Dirección - 
del Instituto. Este fundo podrá, sin embargo, ser propuesto por el alumno, 
siempre que presente un certificado del propietario o administrador, en 
conformidad al formulario de la Dirección. e 2 
A este informe se anexará la tasación del predio, que se hará por se- 
parado. ea A 
9.0 Desarrollo de una tesis, estudio o trabajo sobre un tema agrícola - 
a elección del alumno y aprobado por la Dirección. 7 | 

3.0 Un proyecto que se refiera a una construcción rural, a una obra 
de hidráulica, a una instalación industrial o al tema tratado en la tesis. 

Estos proyectos deberán ser acompañados de una memoria justifica- 
tiva, de las especificaciones, planos y presupuestos correspondientes, y 

4.0 Un plano topográfico de un fundo de más de 100 hectáreas levan- 
tado por método de triangulación. ao ÓN 

Este plano será acompañado de. la cartera, minuta y cálculos de le- 
vantamiento y de un perfil de nivelación en su mayor largo, debiendo in- 
dicarse en el plano los puntos nivelados. a 1% 0 

Art. 23. La Dirección del Establecimiento, de acuerdo con el Consejo 
de Profesores, fijará la fecha en que tendrán lugar los exámenes de grado. 

Art. 24. El alumno que, sin causa justificada, no rinda su examen 
final para optar al título dentro del segundo año siguiente a aquel en que 
terminó sus estudios en el Instituto, perderá su derecho a este examen. 

Art. 25. El alumno que rinda satisfactoriamente el examen de grado, 
recibirá un diploma de Ingeniero Agrónomo expedido por el Supremo Go-. 


bierno. | | CN 


5 


VI.—ALUuMNOs DE CURSOS ESPECIALES 


Art. 26. Los alumnos de los cursos especiales de uno y dos años que 
rindan examen satisfactorio de los ramos respectivos, recibirán un certifi-. 
cado firmado por el Director del Iustituto Agrícola. -N 
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VII. —ExcursióÓN DE ESTUDIO 
É . 

Art. 27. Al fin de cada año escolar y todos los días Sábados, con 
acuerdo del Consejo de Profesores, se llevarán a cabo por los alumnos, 
excursiones de estudio, con el fin de imponerse de los adelantos de la in- 
dustria agrícola relacionados con la enseñanza del Establecimiento. 


Escuela de Medicina Veterinaria 


La Escuela de Medicina Veterinaria, tiene por objeto formar Médi- 
cos veterinarios instruídos en todo lo que se refiere a la medicina de los 
animales, es decir, capaces de evitar las pérdidas de ganado en la mayor 
proporción. Además, sus consejos relativos a la buena utilización de los 
animales, a su reproducción, crianza, etc., deberán ejercer una influencia 
benéfica sobre una fuente tan importante de la riqueza del país. 

A esta escuela, se admite cada año doce alumnos, provistos de su di- 
ploma de bachiller en humanidades. Si se presenta un número mayor de 
candidatos, todos serán sometidos a un exácmen por una comisión de pro: 
-fesores presidida por el Director, la cual eliminará en consecuencia a los 
candidatos clasificados después de los doce primeros. Este exámen tendrá 
lugar en la segunda quincena de Marzo. Si durante el mes de Abril y 
hasta el 1.2 de Mayo, se produjese una o varias vacantes, se admitirá un 
número correspondiente de alumnos, en el orden de su clasificación en el 
exámen, o a falta de ellos a los bachilleres que se presentaren. | 

El alumno admitido debe depesitar en la Caja de Ahorros, la canti- 
dad de doscientos pesos ($ 200), suma exigida como garantía de los per- 
juicios que puede ocasionar durante su estada en la Escuela; el saldo le 
será devuelto al fin de los estudios. Si el alumno se retira antes de termi. 
nar estos estudios pierde el derecho a la devolución de la libreta a la Caja 
de Ahorros. ds 
La duración de los estudios es de cuatro años. Concluídos éstos y 
cumplidos todos los requisitos, los alumnos deberán presentar una tesis 
para optar el título de «Médico Veterinario», otorgado con un diploma. 

Un reglamento interno fija las diversas obligaciones de los alumnos, 
la distribución del trabajo, etc. Es deber de ellos someterse a todo lo que 
la Dirección de la Escuela exige para el mayor aprovechamiento de la en- 
señanza. : | a | | 
Los únicos castigos son la reprensión y la separacion, solicitada del 
Ministerio. - | 

Las vacaciones de Verano empezarán después de concluídos los exá- 
menes de fin de año y durarán hasta el 15 de Marzo. Sólo serán conside- 
rados como días festivos, los que la ley autoriza y los días de las fiestas 
de la Primavera. | 


REPARTICIÓN.DE LOS CURSOS 


Las clases de la euseñanza de la medicina veterinaria, se dan parte 
en el local de la Escuela, con sus profesores propios; y parte en el local 
del Instituto Agronómico, por profesores de este establecimiento y junto 
con alumnos del mismo 
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Para facilitar y completar la enseñanza de los proteins la Escuela 
dispone de laboratorios, salas de trabajos prácticos, colecciones, ete., y de: 
la biblioteca del Instituto Agronómico. Una doble clínica para grandes ya 
pequeños animales, con un hospital veterinario sirven para. la a 
de los conocimientos adquiridos en las clases. N 


| Escuelas Prácticas de Agricultura 


REGLAMENTO 


* 


Artículo 1.2 La Escuela Práctica de Agricultura es un establecimien- 

to de enseñanza profesional práctica que tiene por objeto: . z 

a) Formar mayordomos y cultivadores instruidos capaces de ¿ico : 
y dirigir personalmente los diversos trabajos de la explotación Aroa eañ 
cada una de sus ramas e industrias derivadas. << N 

b) Formar operarios especialistas prácticos en los diferentes ramos de E 
la explotación agrícola. 

Art. 2.2 Para desarrollar esta enseñanza la Dirección de la Escuell 
tendrá a su cargo, de acuerdo con el Director General, la dirección y ex. 
plotación de las sigujentes secciones: 

Cultivos generales y especiales. 

Viñas y Bodegas. 

Industrias Animales. 

Art. 3.2 La enseñanza práctica se hará sobre el terreno mismo, por 
medio de ensayos y cultivos apropiados de directa e inmediata. aplicación 
a la agricultura y ganadería de la región. - | 

Art. 4.2 Para los fines indicados en el artículo anterior, se realizará 
en el terreno la comparación y experimentación de los sistemas de culti- 
vos, de las semillas, de los instrumentos agrícolas, de los métodos de cose- 
chas, de los procedimientos para combatir las enfermedades de las plantas, 
para la conservación de los productos, de los aparatos para las industrias 
rurales más comunes, de la selección del ganado, mestización, alimentación 
racional, etc. 

Deberá igualmente enseñarse el manejo de los motores, da s] 
temas de pozos, aparatos diversos para sacar agua, herrería y carpintería 
rural, construcciones, planimetría, nivelación y todos los conocimiento 
| generales que se conceptúan convenientes para o una buena cn 
tación rural:de la región. 

Art. 5. La organización de la Escuela se efectuará con sujeción a u 
plan económico comercial de manera que, aparte de los o purame 
te de investigación o enseñanza, su explotación responda al t ho de u 
fundo bien organizado. 

Art. 6.2 Los animales reproductores de la Escuela siempre que lo per 
mita el servicio interno, deberán constituir para el público estaciones de 
monta, mediante una tarifa reducida, fijada por la Dirección de la Escuel EN 
de acuerdo con el Director General! y aprobación del Consejo Consultivo. E 

Art. 7.2 El régimen de la Escuela será el internado, debiendo los 
alumnos someterse a todas las disposiciones internas del Establecimiento 
que dicte el Director en uso de sus facultades. ' sen 
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Art. 8.2 El número de alumnos será fijado anualmente en la Ley de 
Presupuestos, no pudiendo dicho número excederse durante el año sin 
aprobación del Ministerio. 

Art. 9.2 Los alumnos serán nombrados por el Presidente de la Repú- 
blica, a propuesta del Director del Establecimiento. 

Art. 10. Para la admisión de alumnos, se abrirá anualmente un con- 
curso en la Dirección del Establecimiento y en la cabecera de las provin- 
cias o departamentos que indique el Ministerio. 

Los interesados deberán presentarse por escrito acompañando los do- 
cumentos y certificados que comprueben los requisitos exigidos en este 
Reglamento y serán examinados oportunamente por una comisión desig- 
nada por el Director. 

Art. 11. Para ser nombrado alumno de la Escuela se bara 

a) Tener por lo menos 16 años cumplidos de edad y no más de 20, 
hecho que se comprobará con el certificado de nacimiento respectivo. 

b) Acreditar buena conducta, por medio de certificado del colegio en 
que haya estado el año precedente al concurso. 

c) Ser vacunado y tener una constitución física compatible con los 
trabajos de enseñanza práctica de la Escuela. Esto se comprobará con la 
inspección del médico del Establecimiento en Santiago,,y con informe del 
médico de ciudad en provincias. | 

d) Haber terminado satisfactoriamente sus estudios en una escuela de 
instrucción primaria o en su defecto, saber leer y escribir correctamente, 
conocer las cuatro primeras operaciones de la aritmética y tener nociones 
de gramática y geografía. Esto debe acreditarse.con los respectivos docu- 
mentos. | 

Art. 12. Para que un aspirante aceptado pueda incorporarse a la Es- 
ela, se requiere previamente: 


E 


A 1. o Depositar en la Caja de Ahorros de Santiago la suma de cincuen- 
ta pesos a la orden del Director de la Escuela. Este depósito con sus inte- 
] reses se devuelve al alumno que termina satisfactoriamente su curso. 

2.2 Firmar con su padre o apoderado, ante el Director del Estableci- 
Mato un documento por el cual se comprometa a seguir los cursos hasta 
su z terminación y trabajar como obrero en las secciones. 

0 Silos padres del alumno no residen en Santiago, deben presentar al- 

Saa persona conocida residente en esta ciudad que haga las veces de apo- 
_derado y los represente ante la Dirección de la Escuela, con la obligación 
de atender al alumno en todo lo que necesite y hospedarlo en su casa los 
días de salida. 

e 3.0 Traer la ropa y útiles de aseo que indiquen los prospectos de ad- 
apo. 

Art. 13. La Dirección de la Escuela hará imprimir y repartir anual- 
mente prospectos de admisión, en los que se anoten las principales carac- 
terísticas de las ventajas y condiciones de la Escuela y los requisitos exi- 
gidos para ingresar a ella. 

Art. 14. Los exámenes de admisión se harán con arreglo a un pro- 
grama aprobado por el Ministerio y que se insertará en el prospecto indi- 
cado en el artículo anterior. 

Art. 15. La enseñanza, la alimentación y vestuario de trabaje de los 
alumnos, serán gratuitos. 
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Art. 16. La duración de los estudios de la Escuela será' de tres años, 
al fin de los cuales el alumno que hubiere rendido satisfactoriamente el - 
examen correspondiente, recibirá un diploma de al firmado - 
por el Ministro de Industria. y 
Art. 17. Los alumnos que quisieran especializarse en alguno de los y 
ramos de explotación de la Escuela, podrán hacerlo permaneciendo dos - 
años como mínimum agregrados a la Sección respectiva y en todo caso con 
acuerdo del Director-de la Escuela y Jefe del Departamento respectivo. 
Al fin de este tiempo, los alumnos que hubieren terminado satisfacto- 
riamente este curso, recibirán del Director del Establecimiento UN certifi- ; 
cado que acredite su especialidad. de 
Art. 18. El año escolar comenzará el 1.2? de Mayo y terminará el 30 
de Abril del año siguiente. 
Las vacaciones tendrán lugar en los meses de Enero y Febrero, en la 
forma siguiente: mitad de los alumnos saldrán en el mes de Enero y la : 
otra mitad en el mes de Febrero. q 
Art. 19. El curso general comprenderá los ramos que a continuación - 
se expresan: S 


. Primer AÑQ 
: Horas sem. 
1.—Religión e Historia o dea RN 1 
2.—Castellano y Caligrafía (Dictado)... Pa 
3.—Aritmética.. . iS 2 
4.—Flementos de Geometría y Dibujo. a TAS 
5.—Ciencias naturales, Elementos de Zoología y 

Botabita tuercas eo paar dades DION py 

6: Higtone da edo da ld 1 
L —GIODABÍA o e dea pa E 2 
8.—Trabajos Manuales en los talleres............... 3 
9.—Nociones de Zootecnia e industrias . ......... 4 
10.—Nociones de Agricultura.. ...... 2 


11.—Trabajos prácticos todo el tiempo disponible 
en las secciones de aplicación. 


SEGUNDO AÑO E 
Horas sem. 


1.—Religión e Historia (Conferencias)........ iS 1 
2.—Castellano y Caligrafía (Dictado)................ 2 
3.—Aritmética, Geometría y Dibujo...... ia 3 
4 —Ciencias Naturales, Elementos de Química y 

A a ld 
5.—Higiene... A A a 
6.—Gimnasia ........ 0. A O 2 
de — Agricultura general y pecado eE EAN 4 
8.—2Looteenta especial. in do o 2 
9.—Elementos de Patología Vegetal.. .............. 1 
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10.—Trabajos manuales de los talleres ............... 3 
11.—Trabajos prácticos todo el tiempo disponible 
en lassecciones de aplicación. 


TERCER AÑO 


É Horas sem. 
1.—Religión e Historia (Conferencias).............. 1 
2.—Gimnasia .. A 2 

a Aritmética : y - Contabilidad Agrícola”. AS e 

4 —Elementos de Planimetría, Nivelación y Di- 
bujo aplicado... ARES TO 
5.—Higiene y Medicina Práctica.......0o........... 1 
Mes viticultura y Vimificación.....ooocccniopnnecane on 4 
7.—Elementos de Veterinaria .....o.oooococcoco 00m... 1 

8.—Maquinaria Agricola, Motores y construccio- 
nes rurales (elementos) ... 3 


9.—Adwinistración Rural e instrucción Cívica 
(Conferencias)... o 

10.— Trabajos Manuales en los talleres............... 

11.—Trabajos prácticos todo el tiempo disponible 
en las secciones de aplicación que corres- 
ponda. 

Art. 20. Sin perjuicio del curso general a que se refiere el artículo 
anterior, habrá un curso preparatorio de tres meses destinado a los alum.- 
nos cuya preparación no sea bastante, a juicio de la Dirección del Estable- 
cimiento, para entrar al curso general. 

El programa de este curso será el siguiente: 


DD 


Curso PREPARATORIO 
Horas sem. 


1.—Conferencias de Ea VE A 1 
LO PE II a S. 2 
A A A + 
4. —Historia y Geografía... o AS a 2 
RIRS A ae 0 2 
6.— —Caligrafía... A O EN e PR 3 
AN A OR EN O EIN 2 
os manuales... 9 
9.—Ciencias Naturales y Nociones de Agricultura 
(Zoología y Botánica)... AS 


10.—Trabajos orácticos todo el tiempo disponible 
en los departamentos de jardinería y demas 
secciones. 


Art. 21. Al fin de cada año escolar agrícola, los alumnos deberán 
rendir un exámen de promoción ante la Comisión examinadora que desig- 
ne el Director del Establecimiento. 
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Art. 22. El exámen final para optar al diploma de competencia, ten- e 
drá lugar ante una comisión compuesta del Director del Establecimiento, - 
los Jefes Prácticos del mismo y. uno o dos Delegados del Director General. j 
En el diploma se dejará constancia de los puntos obtenidos por el alumno | 
en este exámen. ¿N 

El exámen para optar al certificado de espia a que se roca 
el artículo 17, se efectuará ante la comisión que designe el Director del 
Establecimiento. 

Art. 23. El personal de la Escuela Práctica de Acre de Sant 
go constará de un Director, un Sub-Director e Inspector General Conta= 
dor, un Ecónomo, un Guarda Almacenes, tres Jefes de Sección, tres ayu= 
dantes de Seccción, tres Inspectores y a la vez profesores de instrucción | 
primaria, un Profesor de Gimnasia, un Médico, un Capellan, y del.perso- 
nal subalterno que fije la Ley de Presupuesto para el servicio interno del 
Establecimiento. 

Art. 24. Serán atribuciones y deberes del Director: ; 

1.2 Velar por el extricto cumplimiento de las obligaciones impuestas y 
por los reglamentos al personal de profesores y empleados de la Escuela. 

2.2 Proponer al Gobierno, por conducto del Director General las per= 
sonas que deban desempeñar los puestos consultados en os fijos del Ñ 
Establecimiento. a 

3. Nombrar y remover ido lo estime conveniente, el personal 
consultado en gastos variables del mismo Establecimiento. E 

4. Ordenar los giros y pagos con cargo a variables del presupuesto. 
de la Escuela, en conformidad a las disposiciones del plan y Reglamento - 
de Contabilidad. 

o Visar las planillas de sueldos fijos del personal del Establecimien- a 
to data los efectos de lo dispuesto en el decreto del Ministerio de Hacien-- 
da Núm. 2116. de 8 de Junio de 1913. . 

6.2 Presentar al Ministerio una Memoria anual de la maréha de lod A 
servicios a su cargo, con cifras comparativas respecto del año anterior. 

Art 25. Serán atribuciones y deberes del Sub-Director e Inspector 
General: A 

1.2 Vigilar directamente el cumplimiento. de las opinión del per: ) 
sonal, dando cuenta al Director. 

2.2 Llevar la contabilidad del Establecimiento en Aa a las A 
instrucciones del Director. E 
| 3. Atender las reclamaciones de los alumnos y sus relaciones « con 1 los Ñe 
apoderados de éstos y. | 

4. Asegurar el órden interno del establecimiento. - 

Art. 26. El Ecónomo tendrá a su cargo inmediato todo la relativo. a 
la alimentación y vestuario de los alumnos del establecimiento, o z 
dose a las instrucciones del Director. A 

Art. 27. El Guarda Almacenes tendrá a su cargo la recolección, en- 
trega y venta de los productos en conformidad a. las disposiciones del Dis 
rector de acuerdo con el Director General y del Reglamento respectivo. 

Art. 28. Los Jefes de Sección prestarán sus servicios bajo las ¿xdd E 
nes inmediatas del Director del Establecimiento y sus atribuciones y ae . 
beres serán: 
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1.2 Enseñar a los alumnos directa y prácticamente en el terreno todas 
las operaciones que requiera el aprendizaje en conformidad a los progra- 
mas respectivos. 
2.2 Completar esta enseñanza con los conocimientos técnicos necesa- 
rios para su comprensión, con arreglo a los mismos programas. 

Ñ 3.2 Atender directamente a la explotación económica de su respecti- 

ya sección, en todo lo que sea compatible con la enseñanza experimental 

que le fijen los programas y cuidar del buen estado de las maquinarias y 

útiles. 

4.0 Llevar los libros que sean necesarios para conocer exactamente el 
movimiento de explotación de la sección y el trabajo realizado por los 
alumnos, en conformidad a las instrucciones que reciban del Director y 

5,9 Atender las consultas del público en su respectiva Sección. 
Art. 29. Los Ayudantes de Sección prestarán sus servicios bajo las 
órdenes inmediatas del Jefe respectivo. 

Art. 30. Los Inspectores estarán bajo las órdenes inmediatas del Sub- 

“Director e Inspector General y desempeñarán las clases de instrucción 
A ana que señalan los programas respectivos. 

Art. 31. El Médico y el Capellan tendrán. las aiciene: que les se- 
nao el programa respectivo. 
Art. 32. Los Jefes de Sección de la Escuela Práctica de Agricultura 

e Santiago, desempeñarán en el Instituto Agronómico las clases corres- 

- pondientes a su especialidad que les fije la Ley de Presupuestos. 

Art. 39. Para ser nombrado Director, Sub-Director, Jefe de Sección, 
ayudante de sección de la Escuela, se necesita ser Ingeniero Agrónomo 

“titulado. 

Ar. 34. Los ayudantes de las secciones serán elegidos de preferencia 

entre los alumnos titulados del Instituto Agronómico que deseen especia- 

e en algún ramo de la explotación de la Escuela. 


E 4 ' 


- Reglamento de la Escuela de Arboricultura frutal y forestal 
EN de Temuco 


(Aprobado por decreto Núm. 358, de 28 de Febrero de 1920) 


DEL REGLAMENTO GENERAL E INTERNO 


Artículo 1.2 La Escuela de Arboricultura Frutal y Forestal de Te- 
-muco, es un establecimiento de enseñanza aplicada, cuyo objeto es el de 
formar operarios especialistas, prácticos en los trabajos de explotación de 
la arboricultura frutal y forestal de la región a que sirve la Escuela. 
Art. 2.2 Para desarrollar esta euseñanza, la Escuela constará de las 
- siguientes secciones: 
1) Un criadero de árboles frutales. 
2) Un vivero forestal, y un bosque natural y artificial. 
Art. 3,2 Para completar la enseñanza aero regional de los alum- 
Nos, la Escuela poseerá además: 
1) Una porqueriza, un gallinero industrial, un colmenar y algunos 
Teproductores. 
5 2) Una sección de hortaliza. 
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Art. 4.2 La enseñanza arborícola especial y la agrícola regional, serán j 
esencialmente aplicadas; los alumnos trabajarán en las secciones bajo la : 
inmediata dirección del jefe respectivo, ejecutando personalmente todos 
los trabajos de explotación durante las horas que fije el reglamento de 
acuerdo con el programa de estudios y el plan de trabajos. A 

Art. 5.2 Para los efectos del artículo anterior, el Director propondrá 
anualmente el plan de explotación y de enseñanza que se piense desarro- 
llar. : 

Art. 6.2 El régimen de la Escuela será, por ahora, el externado, de- 
biendo los alumnos someterse a todas las disposiciones. internas del esta- 
blecimiento. 


DE Los ALUMNOS Y CONDICIONES DE ADMISIÓN 


Art. 7.2 Para ser nombrado alumno de la Dsciele se requiere: 
a) Tener a lo menus 16 años cumplidos de edad y no mas de 20, que 
se comprobará con el certificado de nacimiento respectivo. 
b) Acreditar buena conducta por medio de certificados del último es- 
tablecimiento en que haya estado. 
c) Ser vacunado y tener constitución física compatible con los tra 
bajos de enseñanza práctica de la Escuela. a 
d) Haber terminado satisfactoriamente sus estudios en una escuela 
de instrucción primaria, 0 en su defecto, saber leer y escribir correcta- 
mente, conocer las cuatro primeras operaciones de aritmética y tener no- 
ciones de gramática y geografía, lo que se comprobará por un exámen de 
admisión. : 
Art. 8.2 Para que el aspirante a alumno pueda ¡ incorporarse a la Es- 
cuela, se requiere previamonte: 
1) Rendir un exámen de admisión ante la Comisión “de Protec 
que nombre el Director. : 
2) Firmar com su padre o apoderado, ante el Director de la Escuela, 
un documento, por el cual se comprometa a seguir los cursos hasta su 
terminación y te abajar como operario en las secciones. he 
3) Si los padres del alumno no residen en Temuco, deben presentar | 
una persona conocida, residente en dicha ciudad, que haga las veces de 
apoderado y representantes ante la Dirección de la Escuela, con la obliga- 
ción de atender al alumno en todo lo que necesite. | 
4) La única causa que puede justificar el retiro de un alumno del Es- 
tablecimiento, es la enfermedad, la que debe ser certificada por el médico 
de ciudad o el de la Es cuela, y debe ser de tal naturaleza, que lo imposi- 
bilite para continuar sus estudios. | 
5) La enseñanza que proporciona la Escuela, es gratulta. | 
Art. 9.2 Los alumnos serán nombrados por el Presidente de la Repú- 
blica a propuesta del Director; ó 
El número de alumnos será de 40 en el pres año, , pudiendo com- 
pletar hasta 60 en los dos cursos. he 
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Duración Y PROGRAMA DE LOS CURSOS 


Art. 10. La duración de los cursos será de dos años, comenzando el 
1. de Enero para terminar el 30 de Diciembre. 

Art. 11. La enseñanza teórica general consistirá en conferencias sis- 
temáticas, breves y sencillas, que den cuenta razonada de los trabajos que 
se refieran a la arboricultura frutal y forestal, agricultura regional, zootec- 
nia, horticultura, patolojía vegetal, api-avicultura. Además se darán nocio- 

“nes de los ramos siguientes: aritmética, jeometría, dibujo, jeografía, his- 
toria de Chile, botánica, física, química, higiene, gimnasia, castellano, 
dictado, caligrafía, contabilidad simple. 


Da Los EXAMENES 


Art. 12. Después de cada período de estudio, los alummos deberán 
rendir un examen de promoción ante la comisión examinadora que desig- 
ne el Consejo de Profesores, de acuerdo con la Dirección. 
Art. 13. Para presentárse a examen el alumno deberá tener como 
minimum una asistencia a la Escuela no inferior a 70%. 
Art. 14. Los alumnos que hayan terminado sus estudios satisfactoria- 
mente, recibirán un certificado de competencia, como operarios capaces en 
Arboricultura Frutal i Forestal. 


e: DIsPOSICIONES GENERALES 


Art. 15. La matricula permanecerá abierta desde el 1.2? de Noviembre 
hasta el 15 de Enero, debiendo enviarse por correo o presentar personal- 
mente, durante este tiempo, las solicitudes de admisión al Director de la 
Escuela, acompañado de los siguientes certificados: 
Certificado de nacimiento. 
Certificado de conducta i buen aprovechamiento de la última Escuela 
en que haya estudiado. 
Nombre y dirección del apoderado. 
Art. 16. Los aspirantes a alumnos deberán presentarse al Estableci- 
miento el 1.2 de Enero de 8 a 11 horas a fin de calificar su admisión. 


AJUAR DEL ALUMNO 


Art. 17. Cada alumno deberá tener un traje de brin para verano y 
otro de borlón para el invierno, confeccionado de acuerdo con el modelo 
exigido por la Escuela. 

Art, 18. Todos los útiles que sean necesarios para el desarrollo de los 
trabajos prácticos, serán proporcionados gratuitamente por la Escuela. 
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' Y 
Inspección y Visitación de Fscuelas ParoolÓS Provinciales. AN 


í 


REGLAMENTO 


Artículo 1.2 La aa y Visitación de Escuelas Agrícolas Pros 
vinciales tiene por cbjeto atender a la supervigilancia de estos Estableci- 
mientos, tomar conocimiento de su marcha, velar por que se cumplan los 
Reglamentos dictados para ellos e in formar al Ministerio y al Consejo 
Consultivo y de Vigilancia de los Servicios Agrícolas sobre su fanciona- 
miento. : 
Art. 22 Estarán bajo la i inspección de esta Oficina las Escuelas Pad 
ticas de Agricultura de: Chillán, Talca, o Canquenes y las qn 
se crearen en lo sucesivo. 

Art. 3.2 Son atribuciones y deberes del Inspector: 

a); Visitar por lo menos cada tres meses todos los establecimientos y 
servicios sometidos a su Inspección y supervigilar la marcha de estos. 

b) Informar cuando el Gobierno lo pida, las comunicaciones de los 
Directores de dichos establecimientos y en todo caso las que se refieran a. 
programas de estudios, planes de trabajo y pro que se. formen | j 
para su servicio. s 

c) Tomar conocimiento de todo lo relativo a la LA de estos Esta-. 
blecimientos, para cuyo efecto el Ministerio le remitirá por conducto del 
Director General de los Servicios Agrícolas una: A de las órde- 
nes o resoluciones que expida sobre el particular. 

d) Presentar una Memoria anual de Ja marcha de los mismos servi 
cios con cifras comparativas con relación al año anterior. | a 

e) Pedir directamente a los Directores de los mencionados servicios 
los informes que estime necesarios para imponerse de la marcha de estos, 
dando cuenta de estas peticiones al Consejo de Vigilancia para su conoci- 
miento y resolver las consultas del Ministerio. ; 

f) Ordenar la celebración de certámenes periódicos con el bici de 
imponerse del grado de adelanto de las Escuelas, informando al Ministe- 
rio y al Consejo Consultivo acerca del resultado. : 

Art. 4.2 De las visitas de inspección que se practiquen en conformi- 
dad a lo ordenado en el artículo anterior se levantará acta por triplicado, E 
dejando constancia de las observaciones que ellas merecieren. Un ejem- 
plar de esta acta se dejará en el Establecimiento, otro en la Inspección e 
el otro se remitirá al. Ministerio. : 


Estación Agronómica 
REGLAMENTO ORGÁNICO 


Artículo 1.2 La Estación Agronómica tiene por objeto: , 
a) El estudio de la producción agrícola vegetal y las industrias. deri- 
vadas ya existentes o que puedan desarrollarse en el paisa n 
b) Llevar a cabo toda clase de análisis e investigaciones de los produc» 
tos agrícolas y de los que tengan relación con los agricultores. 00% 


K 
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c) Servir a la enseñanza que se da en el Instituto reno Mlical dando 
a conocer a los alumnos los resultados experimentales obtenidos en los 

-CAmMpos de experiencias culturales y en los laboratorios de química; y 
q) Facilitar los medios de especialización de los alumnos titulados del 
Instituto que sean admitidos en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
10 del Reglamento General de los Servicios Agrícolas. 

Art. 2.2 Para desarrollar estos trabajos, la Estación Agronómica ten- 
drá a su cargo los laboratorios correspondientes y una sección de investil- 
'gaciones, con sus campos de experimentación. 

Art. 3.2 En los laboratorios, además de las investigaciones necesarias 
para completar los estudios que se efectúen en esta oficina, se harán tam- 
bién para el público análisis completos de las sustancias siguientes: 
q) Tierras arables. Arcillas. Arenas. Calcáreas y otras materias terro- 
sas. Toda clase de enmiendas y abonos minerales y orgánicos. 

-h) Aguas potables y de riego de cualquier origen. 
Mo) Forrajes. 
dd) Granos. 
e) Harinas y féculas. 
Uf) Frutos y legumbres, etc.» 
y) Aceites y semillas oleaginosas. 
-h) Conservas alimenticias en general. 
4) Productos animales. Charqui. Mantequilla. Leche. Grasa. Car- 
ne, ete. 
ATL, 4.0 En los campos de cultivos y experimentaciones se dará pre- 
ferencia a los siguientes estudios: 
a) Principales variedades de plantas de la gran cultura apropiadas a 
la agricultura del país. 
bh) Prácticas culturales mas adecuadas a las diversas zonas agrícolas 
3 del país. 
cc) Ensayos comparativos de los abonos y enmiendas sobre las princi- 
pales variedades de plantas cultivadas. 
d) Investigaciones de la manera como obran los distintos abonos de 
que se dispone, en las diferentes clases de suelos. 
e) Determinación en las aptitudes agrícolas de las tierras arables y 
cultivos y abonos que mejor les conviene; y 
-f) Multiplicación de algunas semillas que tienen interés para la agri- 
cultura, a fin de ayudar a su propagación. 
Art. 5.2 Para desarrollar estos trahajos la Estación Agronómica Pra 
2 su disposición: 
E: 1.2 Laboratorios con el material necesario para efectuar todos los 
análisis indicados y las investigaciones especiales que requieren las expe- 
—riencias. 
2.2 Los anexos indispensables para los trabajos de laboratorios. 
3.2 Un campo de cultivo y experimentación con las instalaciones ne- 
cesarias para efectuar los trabajos experimentales; y 
4. Una extensión de terreno. destinado a la multiplicación de semillas. 
Art. 6.2 Cuando la naturaleza de los trabajos lo requiera, podrán éstos 


practicarse en las diferentes secciones de la Quinta Normal, de acuerdo 
con los Jefes respectivos. 


de 
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Art. 7.2 La Dirección de la Escuela Agronómica atenderá toda clase 
de consultas verbales o por escrito que le sean dirigidas sobre agricultura 
en general e industrias agrícolas. 

Art. 8.2 El personal de la Estación a se compondrá de: 

Un Director. E 

Un Químico de investigaciones. : E 

Un Químico primero. | 

Dos Químicos segundos. 

Un Químico tercero. 

Un mozo de laboratorio, y 

Un jardinero para el campo de experiencias. 

Art. 9.2 Serán atribuciones y deberes del Director: pe 

1.2 Dirigir los trabajos analíticos en los laboratorios y organizar las 
experiencias que se hagan en el campo de cultivos 

2.2 Atender las consultas sobre los trabajos a que se refiere el artículo. 
3.2 y el artículo 4.2. 

3.2 Dar conferencias sobre los trabajos y los resultados obtenidos en 
las aida practicadas en el campo de cultivos, 3 

4.2 Velar por la conservación de los edificios y materiales entregados 
a su ness 

o Proponer las tarifas de análisis o ensayos que se hagan pol cuen- 
ta de los particulares. 

6.2 Pasar una Memoria anual de los trabajos y experiencias tocada 

7.2 Proponer al Gobierno el personal del servicio a su cargo, sin per- 
juicio de lo dispuesto en el Reglamento General de los Servicios Agrícolas. 

8.2 Proponer al Gobierno las modificaciones que creyere más conve- 
niente introducir para mejorar los servicios y asegurar la buena marcha 
del Establecimiento. | : 

9.2 Proponer el plan de trabajos de la oficina y la inversión aproxi- 
mada que se dará a los fondos consultados en la Ley de Presupuestos. 

10. Los ayudantes deberán efectuar todos los trabajos que les indique 
ei Director y hacer las clases o repeticiones del Instituto o que fije $ 
la Ley de Presupuestos. p 

Art. 10. La oficina deberá estar abierta al público por lo menos du- 
rante seis horas en el día. E 


Servicio de Agrónomos Regionales 
- REGLAMENTO 


Artículo 1.0 Este servicio tiene por objeto: 3 
a) Atender a la propaganda y vulgarización de los modernos métodos - 
de cultivos, del uso de los abonos, nuevas variedades de semillas, de la - 
maquinaria agrícola per feccionada y todo equelo que pueda interesar al y 
progreso agricola del país. 
b) Recoger toda clase de datos sobre el estado de la agricultura del 
pais, sus cosechas, sus ganados, las plagas que la azotan, etc, ete. A 
Art. 2.2 Para llevar a la práctica este objetivo, los Agrónomos Regio 
nales tendrán las siguentes obligaciones: | 
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4) ar las propiedades de 1 agricultores que lo soliciten, dando 
nta inmediata al Agrónomo Jefe. 
hb) Contestar las consultas que se le dirijan por correspondencia. 

Mo - c) Hacer un viaje de propaganda por una región de su zona, que du- 
ará treinta días y los viajes especiales que se estime conveniente :enco- 
mendarles. 

37d) Escribir a lo menos cada semana un artículo de vulgarización en 
alg án periódico de su zona. 

e) Escribir una Cartilla Práctica sobre un tema que cada año se le in- 
rá y con el objeto de repartirlas como propaganda agrícola. 

$) Dar los datos mensuales necesarios para informar al Instituto In- 

cional de Agricultura de Roma sobre el estado de los cultivos. 

| Atender los campos de ensayo de semillas de rulo y demás que 

1 instalarse. 

Atender todas las comisiones que les da el Gobierno, como ser: para 

ar a las exposiciones, datos sobre regiones determinadas, etc., etc. 

1blicar cada mes un Boletín de Informaciones. 

Art. 3.0 Este Servicio tiene el siguiente personal: 

¿4 ño Agrónomo Jefe. 

Cinco Agrónomos Regionales. 

Y los que en el futuro puedan crearse. 

| Agrónomo Jefe, además de sus obligaciones generales, tendrá a su 

recto las comunicaciones con los Agrónomos Regionales, cuyas 

¡ones serán impartidas de acuerdo con el Director de la Estación 


Servicio de Policía Sanitaria vegetal 
REGLAMENTO ORGÁNICO 


Art. 1.2 Este servicio tiene por objeto: 

a) La investigación y estudio de las enfermedades que atacan a las 
cultivadas. 

uN El estudio e indicación de los procedimientos que deben emplearse 

a prevenir y curar estas enfermedades. , 

) Servir a la enseñanza que so da en el Instituto Agronómico dando 


oy tratamiento de las enfermedades y los medios prácticos empleados 
este objeto; y 

.d) Facilitar los medios de especialización de los alumnos titulados del 
stitato. que sean admitidos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
el Reglamento General de los Servicios Agrícolas. 
rt. 2.2 Para atender o trabajos, el servicio se dividirá en cuatro 


1. Laboratorio de Patología Vegetal. 

$3 Laboratorio de Entomología Agrícola. 

3. Laboratorio de Ensayes de semillas. — 

MEA robos de Experimentación. - 
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En los laboratorios de Patología Vegetal y de Entomología Agrícola, 
se estudiarán las enfermedades de la vid, de los árboles frutales y loresta- : 
les y plantas agrícolas, a saber: 

a) Enfermedades causadas por parásitos vegetales. — o : 

b) Enfermedades causadas por parásitos animales. 

c) Enfermedades fisiológicas y accidentes climatéricos. 

d) Remedio para combatir unas y otras. 3 

El laboratorio de ensayes de semillas practicará los ensayes de semi- 
llas, respecto de su identidad, pureza, limpieza, peso absoluto, facultad 
germinativa y demás cualidades agricolas e industriales. 3 

En el campo de experimentación 'se efectuarán las experiencias nece: 
sarias para completar los estudios de laboratorio y los trabajos sobre mul. 
tiplicación, hibridación, selección, etc., tendientes sobre todo a o A 
variedades de plantas resistentes a las enfermedades. E 

Servirá, además, para efectuar las experiencias sobre. nuevos trata: 
mientos de las enfermedades de las plantas. Y 

Art. 3.2 El Director del Servicio atenderá oratuitamente las consultas 
sobre las enfermedades de las plantas, que por escrito o verbalmente le 
hagan los interesados, e indicará los remedios que sea necesario aplicar en 
cada caso. Cuando sea necesario, a causa de la gravedad de la enfermedad 
o de la importancia de la explotación agrícola amagada por una plaga, el : 
Director comisionará a uno o dos ayudantes de la oficina para que practi- 
quen visitas a las propiedades, siendo de cargo de los interesados el pago * 
de los gastos de transporte que se originen por este motivo. A 

El Director no podrá ausentarse de su oficina para estas comisiones 
sin autorización especial del Ministerio. z 

Art. 4.2 El personal se compondrá de: ] | | 3 

Un Director. | q 

Un Ayudante primero para los trabajos de investigación de las ¿fer y 
medades criptogámicas. S 


a 


Un ayudante primero, entomólogo. . , 
Un ayudante preparador. o A 
Un oficial de pluma. | | 3 
Un jardinero del campo de ensayos. ; , 


Un portero y un mozo. 
Art. 5, Serán atribuciones y deberes del Director: 
1." Dirigir todos los trabajos del Establecimiento y efectuar por sí 4 
mismo los que requieran una competencia especial. E 
2. Proponer al Gobierno el personal del servicio a su cargo, sin per-- 
juicio de lo dispuesto en Reglamento General de los Servicios Agrícolas. 
3.0 Hacer viajes de estudio y reconocimiento de las enfermedades de . 
las plantas, cuando así lo ordene el Ministerio. 
4.2 Atender las consultas que le hagan los interesados dándoles las 
instrucciones necesarias. | 
5.2 Velar por la conservación de los edificios y material de irabajo 
entregado a su cargo. | 
6.2 Proponer al Gobierno las modificaciones que creyera más conve- 
niente introducir para mejorar los servicios y asegurar la buena marcha 
del Establecimiento. 
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o Pasar anualmente la Memoria de los trabajos y experiencias eje- 
cutados. 

8.2 Proponer el plan de trabajos de la oficina y la inversión aproxi- 
mada que se dará a los fondos consultados en la Ley de Presupuestos. 

9.0 Hacer en el Instituto Agronómico la clase correspondiente a su 
especialidad, que fija la Ley de Presupuestos. 

Art. 6.2 Los ayudantes deberán efectuar todos los trabajos que les 
indique el Director y hacer las clases o repeticiones del Instituto Agricola 
que fija la Ley de Presupuestos. 

Art. 7.2 La Estación de Patología Vegetal atenderá directamente a la 
conservación de los árboles y plantas de la Quinta Normal de Agricultura, 
procediendo a la investigación y curación de las enfermedades y plagas 
que las afecten. 

En estos trabajos se empleará en lo posible a los alumnos de la Es- 
cuela Práctica de Agricultura, de acuerdo con el Director de este Esta- 
blecimiento. 

Art. 8.2 La oficina deberá estar abierta al público por lo menos du- 
rante seis horas en el día. : 


DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE POLICIA SANITARIA VEGETAL 


Decreto que reglamenta la introducción de plantas y semillas 
al país 


Valparaíso, 11 de Marzo de 1911. 


N.2. 674 —Teniendo presente el grave daño que causan en la ac- 
tualidad las diversas plagas de la agricultura, introducidas al país en los 
últimos años, con las plantas y semillas provenientes del extranjero y con- 
siderando que la introducción de otras, que en la actualidad ocasionan 
pérdidas de consideración ¿en algunos países de Europa y América, ven- 
drían a producir la ruina de nuestras principales industrias agrícolas y 
teniendo presente los informes adjuntos al decreto de 18 de Mayo de 1877 
y los recientes del Director de la Estación de Patología Vegetal y del Su- 
perintendente de Aduanas y en vista de las facultades que me confiere la 
Orderanza de Aduanas, Decreto: 

1. Las plantas vivas y por esto se entiende: árboles frutales, arbus- 
tos y plantas de ornato; las papas y tubérculos, los bulbos y las raíces 
subterráneas que sirven a la multiplicación de ciertas plantas y los sar- 
mientos de vides, deberán, para poder ser despáchados por la Aduana, ser 
examinados previamente por la Estación de Patología Vegetal y en caso 
de ser encontrados iufestados por cualquier enfermedad o bien, por venir 
de un país de donde es susceptible que traigan algún contagio, estos de- 
berán de ser desinfectados o tratados de acuerdo con las prescripciones 
Que los procedimientos científicos indiquen para cada caso especial. 

2. Queda absolutamente prohibida la internación de vides arraiga- 
das. Esta misma prohibición regirá para las plantas de duraznos, prove- 
nientes de los Estados Unidos de Norte América, Japón y Argentina. 
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Es 


3.2 Quedan sujetas a esta misma inspección las semillas de árbole. Y E 
frutales y forestales, de plantas de ornato, de plantas forrajeras y especial. E 
mente de leguminosas, como el frejol, habas, lentejas, vicias, alfalfa » : 
tréboles. Í 

4.0 La internación de las especies anteriormente enumeradas no se 
podrá efectuar mas por las Aduanas de Valparaiso y Talcahuano, no de- a 
biendo permitirse de ningún modo por los puertos de la Cordillera. Los 
vastos motivados por estas inspecciones, desinfecciones y demas trámites. 
del caso serán de cuenta del interesado. % 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín dem 
Leyes y Decretos del Gobierno.—BARROS Luco.—Roberto Sánchez. 


E 


Arancel Aduanero sobre Internación de plantas 


Artículo 7.2 La internación de plantas, “sarmientos de vid, “semillas 
tubérculos, bulbos, cebolletas, rizomas o a sólo podrán hacerse pre- 
vio certificado de indemnidad otorgado por la Oficina encargada de la ins- 
pección sanitaria vejetal y presentación del certificado fitopatológico ex-: 
pedido por las oficinas públicas competentes, del país exportador, en los ¡ 
casos que las leyes o el Presidente de la República, así lo determinen. d 


/ 
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Ley N.o 3,066 de 1.2 de Marzo de 1916, sobre Arancel Neo A 
a 
1 


Decreto complementario de la ley 3066 de 1.2 de Mayo de 1916 A 


Santiago, 21 de Junio de 1916. N.*” 1179. Vistos estos o 
y lo dispuesto en el artículo 7, de la ley arancelaria N.* 3066 de 1.* de Mayo? 
último; Decreto: 

1. Las plantas vivas y por esto se entiende: árboles frutales, o 
tos y plantas de ornato; las papas y tubérculos, los bulbos y las raíces sub E 
terráneas que sirven a la multiplicación de ciertas pe y los sarmien- 
tos de vides, deberán, para poder ser despachados por la Aduana, ser” 
examinados previamente por la Estación de Patología Vegetal y en cas 
de ser encontrados infestados por cualquier enfermedad o bien, por venir. 
de un país de donde es susceptible que traigan algún contagio, estos de-* 
berán de ser desinfectados o tratados de acuerdo con las prescripciones 
que los procedimientos científicos indiquen para cada caso especial. 3] 

ad Queda o Te la internación de a 3 


y 


ienbes de los podas Unidos de Norte América, Japón y rl 
3.* Quedan sujetas a esta misma inspección las semillas de arboles: 
frutales y forestales, de a as ornato, de a E y especial 


boles. ' 
4.0 La interración de las especies antes enumeradas sólo AD ete 
tuarse poe las o de Valparaiso, LOs Andes y Talcahuano; no de . 
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de las muestras que corresponden a las especies que se desee internar por 
las Aduana de Los Andes. 

Los gastos motivados por estas inspecciones, desinfecciones y demás 
trámites del caso serán de cuenta del interesado. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobrerno.—SaxruENTES.—Armando Quezada A. 


Decreto que prohibe la importación de papas a Chiloé 

Santiago, 29 de Febrero de 1916.—N.* 287. Vista la nota que pre- 
cede de la Sección de Policía Sanitaria Vegetal, Del Ministerio de Indus- 
tria y Obras Públicas, en la que pide que se prohiba la importación de pa- 
pas a la provincia de Chiloé, a fin de evitar que se estienda hasta allá la 
enfermedad que ataca dicho producto en la zona central denominada vul- 
garmente «polvillo de la papa»; y con el mérito de lo informado por el 
Superintendente de Aduana, Decreto: 

-Prohibase la iniportación de papas a la provincia de Chiloé. 
Tómese razón, comuniquese y publiíquese.—SaNFUENTES.—Á1Man- 


| do Quezada A. 


% Decreto que autoriza el despacho de semillas 
Ol por encomiendas postales 


Santiago, 9 de Diciembre de 1916. Núm. 3 107.—Vistos estos antece- 
dentes, Decreto: 

Autorízase el despacho, por la Sección Aduana del Correo de Santia- 
go, de las encomiendas con semillas, debiendo éstas, ántes de su despacho, 
ser examinadas v desinfectadas por el Servicio de Policía Sanitaria Ve- 
_gelal. | 
Tómese razón, comuníquese y publíquese. — SANFUENTES.—Luis 


Claro Solar. * 
Decreto que establece formalidades para la internación del trigo 


Santiago, 14 de Junio de 1923. Núm. 1 016.—Vistos estos anteceden- 
tes, lo dispuesto en el decreto Núm. 293, expedido por el Ministerio de 
Hacienda el 28 de Febrero último y 

Teniendo presente que en la práctica se ha podido establecer la con- 
veniencia que hay en mantener respecto del trigo lo dispuesto por decreto 
Núms. 1179 y 2082 de 21 de Junio de 1916 y 13 de Diciembre de 1922 
Tespectivamente. Decreto: 

Se declare que el trigo está comprendido entre las semillas a que se 

refiere el decreto Núm. 1179, expedido por. el Ministerio de Hacienda el 
21 de Junio de 1916 y que, por consiguiente, preceden con él las formali- 
dades que dicho decreto establece para su internación. 

Derógase el decreto Núm. 295, expedido por el Ministerio de Hacien- 
da el 28 de Febrero de 1922, 
Tómese razón y comuníquese.—Auessanbri.— Víctor R. Celis M. 
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Estación Enológica 


REGLAMENTO ORGÁNICO 


A 


Artículo 1. La Estación nológica tiene por objeto: O 

a) Estudiar bajo el punto de vista técnico y experimental las indus y 

trias enológicas o de bebidas fermentadas del país, con el fin de llegar a. E 
Tormular las normas que habrán de guiar el racional desarrollo de la vinian 
cultura nacional y de las industrias alcoholeras y cerveceras. ñ 

b) Estudiar el proceso de los vinos del país hasta su completa madu- 
rez natural, tomando como base los cepajes que se cultiven en la Quinta - 
Normal de Agricultura. Para los efectos de esta disposición la Estación de 
Enología dispondrá de una sección a en la Bodega de la Escuela 
Práctica de Santiago. 

c) Servir a la enseñanza que se da en el Instituto Agronómico dani 
a conocer a los alumnos los resultados experimentales obtenidos en dichos 
estudios y de las aplicaciones que se hagan en la bodega esperimental. 

dl) Facilitar los medios de especialización de los alumnos titulados del 
Instituto que sean admitidos, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 10. 
del Reglamento General de los Servicios Agrícolas. 

Art. 2.2 El personal de la Estación Enológica se compondrá de un 
Director, un Enólogo, un Jefe de laboratorio, un secretario, un Químico 


EIESEn ES pen a AS 


cas OA pas E AGS ES 


primero, un Químico segundo y un ayudante de Microbiología. | E 
Art. 3. Son deberes y atribuciones del Director: E 

a) Dirigir los trabajos científicos, técnicos y prácticos del estableci- E 
miento; hacer estudios prácticos de la Enología del país en las diversas 
regiones vinícolas formulando las indicaciones adecuadas para mejorarla; . 
practicar un estudio de las variedades de vid que se cultivan en el país: 
bajo el punto de vista enológico y de los productos que con ella se elabo- E 


ren o puedan elaborarse; estudiar las enfermedades de los vinos y licores 
- indicando los remedios para sanarlos o combatir dichas enfermedades; es 

tudiar las levaduras más apropiadas para las diversas zonas vinícolas del: 
país y la preparación de otras levaduras. | 
b) Dar a los viticultores todos los datos e. ológicos que Es | i 

c) Hacer, cuando los propietarios lo pidan y el servicio interno de las 
Estación lo permita, visitas a las bodegas y dar las instrucciones del caso. 
d) Organizar anvalmente en las épocas adecuadas en las Escuelas de 
Agricultura de los principales centros vinícolas, demostraciones prácticas 
sobre la vendimia, preparación de vinos blancos, vinos tintos, vinos gene- 
rosos, chichas, aguardientes, ete. E 
e) Presentar anualmente una memoria detallada en que se dé cuenta 
del presupuesto, de los trabajos ejecutados, de las reformas y medidas 
nuevas que puedan adoptarse para asegurar la buena marcha del estable: 
cimiento. a 
f) Proponer las tarifas de análisis o ensayes qu se hagan Lo r cuenta | 
de los particulares, y 
9) Proponer al Gobierno el personal del servicio a su cargo, sin per- 
juicio de lo dispuesto en el Reglamento General de los os Agrícolas. 
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Art. 4.2 La Estación Enológica deberá ejecutar por cuenta de los par- 
ticulares los ensayes y análisis del ramo según la tarifa respectiva. 

Art. 5.2 Las muestras para los análisis y experiencias deben ser 
acompañadas de una reseña en que se indique: la ¡ocalidad, los nombres 
de las viñas, y de los propietarios, la clase de los cep-ajes empleados, el sis- 
tema de fabricación, los tratamientos experimentados y la naturaleza exac- 
ta de los datos pedidos. - 

Art. 6.2 La oficina deberá estar abierta al público por lo menos du- 
rante seis horas en el día. 


Habiéndose entomendado a la Estación de Enología y de Industrias 
Agrícolas lo relativo al fomento de las industrias derivadas de las frutas, 
se insertan a continuación las disposiciones pertinentes. 


Decreto que modifica la denominación de la Estación 
| de Enología 


Santiago, 17 de Marzo de 1922 


Sección 1.2 N.* 275.—Vista la nota que precede y considerando que 
lo relacionado con la aplicación de las disposiciones sobre fomento de in- 
dustrias agrícolas derivadas de las frutas y preparación de bebidas anal- 
-cohólicas se ha puesto por la Dirección General de los Servicios Agricolas 
bajo la dependencia de la actual Estación Enológica, 


DecrETO: 


En lo sucesivo, la Estación de Enología dependiente de la Dirección 
General de los Servicios Agrícolas se denominará Estación de Enología y 
de Industrias Agrícolas y tendrá a su cargo todo lo relacionado con las in- 
dustrias derivadas de las frutas, su fomento en el país, la enseñanza de 
operarios y las aplicaciones de los cursos de Tecnología del Instituto Agro- 
nómico. —Tómese razón, comuníquese y publíquese.—ALEssaNDRI—Ár- 
mando Jaramillo Y. 


Fomento de la Industria Frutera 
Ley N.% 3,087, de 5 de Abril de 1916, que modifica la ley de alcoholes, 


Art. 66. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 171, la cuota que 
a Continuación se expresa de los impuestos establecidos en la presente ley, 
se distribuirá en la forma siguiente: 
a) El 25% de la contribución percibida por el impuesto de alcoholes 
y licores se destinará: | 
1.2 A fomentar las aplicaciones industriales del alcohol y producción 
de desnaturalizantes en el país; 
2. A conceder primas para la esportación de alcoholes y licores, en 
la forma que establezca el Reglamento; y | 
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Ss en adoptar y mantener en las Aduanas de la República Laborato- + 

rios especiales para analizar la calidad y pureza de los alcoholes, vinos y * 
cervezas que se exporten o se lternen; 3 
b) El 50% del impuesto sobre los vinos se destinará a la organiza- 
ción y tollento. del comercio de exportación, a la formación de tipos de * 
vinos para o y a la construcción de bodegas para la exportación; 
e) El 205 del impuesto sobre los mismos vinos, se destinará a fomen- 

tar la producción de vinos alcohólicos y a la organización y fomento del . 
comercio de consumo y exportación de uva fresca o conservada al jugo; 
d) El 20% del impuesto sobre la cerveza se destivará a la organiza- 
ción y fomento del comercio de exportación de este artículo; y. 1% 
e) El 5% del mismo impuesto sobre la cerveza se destinará a la orga- ; 
nización y fomento del comercio y venta de bebidas alcohólicas aca 
das de frutas diversas de la uva. Za 
Art. 67. El Presidente de la República podrá entregar la administra- 

ción de los fondos a que se refiere el artículo que precede a las sociedades 
cooperativas de productores o uniones sindicales que tengan por objeto - 
satisfacer los fines que en dicha disposición se expresan, debiendo tomarse - 
las debidas seguridades para la correcta inversión de los fondos y pudiendo + 
distribuirlos por zonas de producción del impuesto. 4 
Las sociedades cooperativas o uniones sindicales que reciban los fon- 

dos del Estado con el objeto que se indica en el artículo que precede, 
deberán rendir cuenta de su inversión en; A forma que determine el Re- ; 
0 


glamento. 
lón caso de ed sin inversión Jas cuotas indicadas en el artícnlo E 


objetos expresados en dicho ar e 


Reglamento sobre exportación de Vinos, Licores, 
Alcoholes y Cervezas 


Santiago, 18 de Julio de 1922. Núm. 939 bis.—Vistos estos antece-" 
dentes y teniendo presente lo dispuesto en la Ley Núm. 3087, de 13 de: 
Abril de 1916, Decreto: | 23 

La expor tación de alcoholes, licores, vinos y cervezas ge someterá a 
las siguientes disposiciones: | | 

1.2 La exportación de alcoholes, licores, vinos y cervezas por los cua- 
les no se opte a la devolución del impuesto ni al pago de la prima estable- 
cida por los artículos 66 y 121 de la Ley, podrá hacerse por cualquier 
puerto marítimo o de cordillera, efectuándose la tramitación aduanera en 
conformidad al Reglamento de Aduanas y demas disposiciones pea E 
nentes. E 
Para el despacho de loz alcoholes, licores, vinos y cervezas de que E 
trata el inciso precedente, se exigirá el visto bueno del correspondiente 
funcionario del Impuesto. 

2.2 Las Aduanas sólo permitirán la exportación e internación de alco- 
holes, licores, vinos y cervezas a los productores, fabricantes o comercian- 
tes legalmente autorizados para ejercer la industria o giro conforme a los 
artículos 1.%, 5.2 y 6.2 de la Ley Núm. 3 087, de 13 de Abril de 1916 ñ 


“O 


analizados en la bodega o establecimiento de orígen y trasportados en las 


id A 
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Pera este efecto la Aduana exigirá se le presente, en cada caso, el 


ejemplar principal de la póliza con el visto bueno del funcionario de Im- 


puestos Internos respectivo. | 
3,2 Para autorizar la exportación de alcoholes, licores y cervezas con 


opción a prima, deberá comprobarse el pago de la contribución en la for- 


“ma que determine la Dirección General de Impuestos Internos. 


49 Se prohibe la exportación de todo vino que no cumpla con los 
requisitos que establece la Ley Núm. 3 087, de 13 de Abril de 1916 y sus 


- Reglamentos respectivos, ya sea que por ellos se opte o nó a la prima de 


exportación. | 
5. Los vinos destinados a la exportación, deberán llenar, ademas, las 
siguientes condiciones, y circular en la forma que se indica: 

a) La acidez volátil del vino que se exporte en barriles, cuarterolas o 
pipas, no debe exceder de un gramo veinte centígramos por litro. Para los 
vinos embotellados ese límite sera de un gramo cuarenta centígramos 


por litro; 


0h) No estar afectados de casse, tourne u otra enfermedad; 


e) Los barriles, cuarterolas o pipas que contengan los vinos deberán 
llevar anotadas, con pintura, las siguientes indicaciones: La palabra «vino 


de exportación», peso bruto, peso neto y número del envase; y 


2d) Los vinos que se exporten embotellados, deberán embalarse en ca- 
jones o javas, en cuya tapa se anotaran, asimismo, las palabras «vino de 
exportación», el número de botellas, el peso bruto y el número de litros que 


contiene cada bulto. 


006.0 Las Aduanas de la República no aceptarán la tramitación de nin. 
eN . . >, . . 
gún documento relacionado con la exportación de alcoholes, licores, vinos, 


y cervezas por los cuales se opte a la prima y devoluciones establecidas en 
la Ley, sin que previamente se les presente la guía del libre tránsito espe- 
ICAA e e Map 

cial, expedida por el funcionario del Impuesto respectivo desde la fábrica 


o establecimiento de orígen de la mercadería. 


O Es Los alcoholes, licores y cervezas destinados a la exportación y por 
los cuales se optare a la prima, serán depositados en la Aduana, y el Sub- 


Inspector procederá a tomar muestras para su análisis en los Laboratorios 
de la Dirección General de Impuestos Internos. 

8.2 Se omitirán las formalidades del análisis en la Aduana, si los 
alcoholes, licores y cervezas hubieren sido reconocidos en la fábrica, bode- 


ga o establecimiento de orígen y trasportados en las condiciones que de- 


termine la Dirección General del ramo. 
9.2 Los vinos destinados a la exportación deberán ser préviamente 


condiciones que indique la Dirección de Impuestos. 
-— 10. Para la exportación de alcoholes, licores, vinos y cervezas por los 


cuales se optare a la prima, los exportadores, por intermedio de sus em- 


barcadores, presentarán a la Aduana de orígen una póliza de embarque 
en dos ejemplares, acompañada de un ejemplar del conocimiento de em- 


-barque. 


11. Para los efectos de la liquidación y devolución que corresponda 


a los exportadores, las Aduanas de la República abrirán un libro en el 


que se llevará cuenta detallada a cada exportador, anotándose las exporta- 


clones por órden numérico de las pólizas de despacho, iudicando la fecha 
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de éstas, y la Pcia, número y detalle de la guía de libres ranita y 
da por el personal de la Dirección General de Impuestos Internos. - se 
12. Con el mismo objeto, la Superintendencia de Aduana abrirá tam- 
bién un libro especial en el que se anotarán las exportaciones por orden E 
de fecha con las mismas indicaciones que las que debe contener el libro a: 
que se refiere el artículo precedente, expresando, además, la Aduana por +] 
la cual se efectúe el embarque. A 
13. Mensualmente las Aduanas de la República remitirán a la Supe y 
rintendencia un estado de la exportación habida en el mes, de alcoholes, 
licores, vinos y cervezas por los cuales se opte a la prima de exportación, 
con las mismas anotaciones del libro que se ordene llevar en el Aa 17 
de este Reglamento. > 
14. Para optar a la prima de exportación y devoluciones AcoranadR en 
la ley, los exportadores deberán presentar una solicitud al respectivo tun 
cionario del Impuesto, con todos los datos referentes a la exportación que 
desean efectuar, acogiéndose a los beneficios que les otorgan los artículos 
66 y 121 de la Ley. a 
Da comprobación de haberse exportado los alcoholes, licores, vi= 
nos y cervezas con opción a la prima y devoluciones establecidas en la ley, A] 
se hará por medio de un certificado del Administrador de la Aduana res- 
pectiva, firmado también por el agente general, jefe o administrador de la. 
empresa de transportes en el punto de embarque, en el cual conste que la 
mercadería ha sido embarcada con destino al extranjero, con todos los re- 
quisitos exigidos por este Reglamento. ? a E 
Dicho certificado, que se extenderá en los formularios que suministre 
la Dirección General de Impuestos Internos, deberá ser remitido a la Su 3 
perintendencia de Aduanas para su comprobación. : 
Esta comprobación se hará con los datos que debe contener el libra N a 
que se refiere el Núm. 12 del presente Decreto. E 
16. En la segunda quincena del mes siguiente al que corresponden | 
las exportaciones que se hayan efectuado por las distintas Aduanas de la 
República, la Superintendencia del ramo remitirá a la Dirección General 
de Impuestos Internos, un estado con el detalle de las exportaciones efec 
tuadas, indicando en cada caso, si se ha comprobado la exportación en 
conformidad a las disposiciones contenidas en el Núm. 15 del present 
Decreto. E 
La Dirección de Impuestos, a su vez, practicará la liquidación prov 
soria de las primas y devoluciones que corresponda a los exportadores y. 
enviará dicho estado a la Dirección General de Contabilidad para que esta 
oficina practique la liquidación definitiva de las referidas primas y devo- 
luciones que correspondan con arreglo a los artículos 66 y 121 de la Le 
17. Los alcoholes, licores, vinos y cervezas de producción nacional que 
se exporten, deberán ser vigilados por los funcionarios de la Dirección 
General de Impuestos, pudiendo éstos tomar todas las medidas legales 
reglamentarias dictadas sobre la materia, en los puertos, recintos de la 
Aduanas, estaciones, vagones del ferrocarril y demas lugares del tránsit 
Iguales medidas podrán tomarse con los alcoholes, licores, vinos e 
cervezas que pasen por el territorio nacional a otros países. ho 
18. Los alcoholes, licores, vinos y cervezas que se exporten por ferr 
carril u otra empresa de transportes terrestre y por los cuales se opte a la 
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rima de exportación y devoluciones correspondientes, deberán así mismo 
circular con guía de libre tránsito, debiendo la Aduana por la cual se efec- 
túe la exportación, certificar la salida del territorio nacional de los produc- 
“tos exportados, y remitir mensualmente a la Superintendencia del ramo el 
estado a que se refiere el Núm. 13 de este Reglamento. 

19. Acreditada la exportación y liquidadas las primas y devoluciones 
en la forma establecida en el presente Decreto, el Ministerio de Hacienda 
dispondrá el pago de ellas con arreglo a las disposiciones vigentes sobre el 
particular y hasta la concurrencia de las cantidades que anualmente se 
fijen para estos objetos. 

El pago de las primas se hará por orden de precedencia de la expor- 
tación. | 
Derógase el Decreto Núm. 2,714, de 15 de Diciembre de 1921, expe- 
dido por el Ministerio de Hacienda, y demas disposiciones reglamentarias 
que sean contrarias a las del presente Decreto. 

Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—A1rssanork1.—Samuel Claro Lastarria. 


Decreto que establece una prima a los exportadores de vinos 
| analcohólicos 


"Santiago, 24 de Octubre de 1923.—N.* 2143. Vistos estos antece- 
dentes, lo informado por el Director General de Impuestos Internos y lo 
dispuesto en la letra C) del artículo 66 de la Ley N.? 3087, de 13 de 
Abril de 1916, Decreto: 

Los exportadores de jugo de uva, o de vinos analcohólicos, tendrán 
derecho a la prima establecida en la letra a) del núm. 1 del rubro 1I del 
Decreto N.* 899, de 30 de Mayo del presente año, siempre que acrediten 
la buena calidad del producto que desean exportar con un certificado de 
la Estación Enológica de la Dirección: General de los Servicios Agrícolas. 
Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Arussanbr1.—(Guiller- 
mo Subercaseaus. 


Servicio de Veterinaria Nacional 


>, REGLAMENTO ORGANICO 


12 El Servicio de Veterinaria Nacional, tiene por objeto: 
a) La investigación y estudio de las enfermedades contagiosas que 
afecten el ganado del país. 

-b) El estudio e indicación de los procedimientos que deban emplearse 
para preservar el ganado de estas enfermedades. 

-C) Servir a la enseñanza que se da en el Instituto Agronómico dando 
a conocer a los alumnos y profesores los resultados de las investigaciones 
practicadas. 
dl) Facilitar los medios de especialización de los alumnos titulados 
del Instituto, que sean admitidos, en conformidad a lo dispuesto en el ar- 
tículo 10 del Reglamento General de los Servicios Agrícolas. 
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me: 


Art. 2.2 El personal de la oficina constará de un Director, un Agente q 
Sanitario, ayudantes de laboratorios de Bacteriología, un Médico Veteri- 
nario, un portero y los demas empleados necesarios para atender a los tra- 


bajos del laboratorio y al cuidado de los a imales de experiencia. 

Art. 3.2 La adwinistracion de servicio será ejercida por el Director 
del Establecimiento, quien dirigirá todas sus An y los trabajos de 
laboratorio, esperiencia, visitas, etc. ; 

Art. 4.2 Las consultas verbales o por escrito que. se hagan a este ser- 
vicio serán gratuitas, pero ellas deberán limitarse a las afecciones conta- 
glosas y parasitarias del ganado. 

Los interesados que soliciten el envío de agentes sanitarios deberán 
dirigirse al Director del servicio indicando los datos que sea posible su- 
ministrar sobre la enfermedad denunciada. 

Art. 5.2 El Servicio Sanitario Animal atenderá a la tobereniaic 
de los animales y a los diversos procedimientos que se emplean para com-. 
batir las enfermedades microbianas y parasitarias. 

Art. 6.2 El Laboratorio de Bactereología del Servicio Sanitario Ani- 
mal, tendrá a su cargo la preparación de la vacuna anticarbunclosa y de las 
sustancias de origen microbiano, sueros, tuberculina, etc. eo para 
combatir las enfermedades de los animales. 

Art. 7.2 La oficina deberá estar abierta al público por lo menos du-. 
rante seis horas en el día. 
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CODIGO SANITARIO 
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TíruLo HI —De LA POLICÍA SANITARIA DE LOS ANIMALES 


Art. 111. Prohíbese internar en el país omimales atacados de enfer- 
medades contagiosas, o que ofrezcan sospechas de estarlo. 

Podrá el Presidente de la República ordenar la clausura de los puer- 
tos marítimos o terrestres po el cumplimiento del inciso. an- 
terior. 

Lo animales internados en contravención al mismo inciso, serán de- 
vueltos al lugar de su origen, o sometidos al tratamiento sanitario corres- 
pondiente. 

No siendo posible aplicar tales medidas, el juez, a solicitud del gober- i 
nador, y previa Informacion sumaria, ordenará el sacrificio de los anima: 
les A a costa del propietario o tenedor, y sin derecho a indemni- E 
zación. le 

Contra esta providencia no cabrá recurso alguno. 9 

Art. 112. El dueño o guardador de animales atacados por enferme- 
dades contagiosas, o que ofrezcan sospechas de estarlo, denunciará inme- 
diatamente el hecho al gobernador del departamento, manteniéndolos . 
mientras tanto encerrados y aislados. : 

Todo eJlo bajo las sanciones que determinan los artículos 289, 290 ya q 
291 del Código Penal. d 

Art. 113. El Presidente de la República, previo atom del Conslia ; 
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refieren los artículos anteriores, y las medidas de profilaxis relativas al 
aislamiento, desinfección y sacrificio de los animales enfermos, y destruc- 
ción de las especies contaminadas. 


Inspección de Bosques, Pesca y Caza 


; REGLAMENTO ORGANICO 


Artículo 1.2 El servicio de Bosques, Pesca y Caza tiene por objeto: 
a) Estudiar el punto de vista técnico y experimental, de las especies 
arbóreas nacionales. 
| hb) Estudiar del mismo punto de vista las especies arbóreas exóticas, 
_aclimatadas en las distintas regiones del país. 
6) Fomentar las plantaciones forestales, dando instrucciones verbales 
o por escrito a los particulares que lo soliciten, manteniendo viveros des- 
tinados a reproducir las especies mas convenientes a las distintas zonas 
: del país. 
-) Atender a la repoblación forestal de las hoyas hidrográficas de los 
ríos, esteros o vertientes que surten de agua a las poblaciones. 
e) Atender a la repoblación de bosques en los suelos de propiedad 
fiscal, inapropiados para los cultivos agrícolas tales como dunas, suelos, 
salobres, etc. 
fj Mantener y proceder al mejoramiento del arbolado en los terrenos 
de propiedad nacional, declarados como Reservas Forestales, dando pre- 
Did a las especies de mayor valor industrial. 
y) Hacer la planificación y demas estudios técnicos de las propieda- 
- des a cargo de la oficina, interviniendo directamente en la radicación o 


remensura de los terrenos de los colonos o indígenas ubicados dentro de 
- ellas. 
e h) Estudiar del punto de vista técnico y experimental los peces, mo- 
luscos y crustáceos nacionales de aprovechamiento industrial. 

1) Efectuar igual estudio de las especies exóticas, aclimatadas en 

aguas fluviales y marítimas y mantener viveros o piscinas para la repro- 
ducción de dichas especies. 

3) Planificar los bancos de moluscos existentes en las aguas del lito- 

ral, para dar cumplimiento a la ley número 1949. 

0 k) Controlar el pago de las primas por peces y moluscos, de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley antes mencionada. 

ca 1) Estudiar los animales de caza, nacionales y exóticos que sean sus- 
_ceptibles de aprovechamiento industrial, propendiendo a la conservación 
Y fomento de las especies útiles al país. 

om) Facilitar los medios de especialización de los alumnos del Institu- 
z to Agrícola. 
Art. 2.2 Para atender a olas trabajos, la Inspección de Bosques, Pes- 
¿ 3d y Caza contará con los siguientes elementos: 

a) Un muestrario industrial de las maderas provenientes de árboles 
Indígenas y de los exóticos, aclimatados en el país. 
b) Un herbario forestal de todas las especies chilenas y extranjeras 
que sean objeto de algun aprovechamiento industrial. 
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e] Modelos en relieve de las faenas principales encomendadas a este 
servicio. 

d) Una colección de peces y mariscos comestibles y una de ales y 
plumas de aprovechamiento industrial. 

e) Un laboratorio para estudio de resistencia de nada germinación 
de semillas, de identificación de especies, maceración de celulosa, resina- 
ción y demás operaciones relacionadas con el aprovechamiento de los 'bos- 
ques. En este mismo laboratorio se efectuará la identificación de los peces 
y mariscos comestibles, la catalogación de los materiales recolectados por 
los empleados técnicos del servicio y las observaciones microscópicas que 
requieren los estudios mencionados. 

f) Un jardín de aclimatación para constatar el desarrollo de las espe- 
cies nacionales y extranjeras en que se cultiven las plantas señaladas 
como modelos en el programa de estudios secundarios y universitarios. 

g) Viveros que se distribuirán en las distintas zonas del país de 
conformidad con los fondos que se consnlten anualmente en la ley de pre- 
supuestos. : 


h) Los terrenos que el Estado destine a la formación de parques na-. 


cionales para conservar en ellos la vegetación expontánea y poder así 
apreciar su desarrollo. 

2) Los suelos que el Estado, por motivos climatéricos o hidrológicos 
determine dejar bajo el régimen forestal permanente y que sean suscepti- 
bles de algún aprovechamiento metódico, seguido de la consiguiente re- 
constitución de la selva. 

3) Las dunas y $ suelos salobres que sean necesario repoblar con pro- 
pósitos de defensa para las poblaciones y terrenos agrícolas. 


le) Los suelos expropiados por el Estado a fin de mantener el régimen 


normal o incrementar los cursos e agua de que se abastecen las po; 
blaciones. 
Art. 3.2 Para el fomento de la pesca contará con: 

a) Una estación de biología marítima que tendrá a su cargo el estu- 
dio de la flora y fauna marítima susceptible de algún aprovechamiento 
industrial. 

b) Establecimientos de pisicultura y de ostri y miticultura destinados 
a la multiplicación de peces fluviales y moluscos comestibles con el fin de 
proceder a la repoblación de los rios, lagos y mares litorales. 


c) Establecimientos de domesticación y crianza de aves y mamíferos. 


útiles al país anexos a los establecimientos forestales a que se ha hecho 
referencia. 


Art. 4.2 El personal del servicio de Bosques, Pesca y Caza se com- 


pondrá de: E 

Un Inspector General. 

Un Inspector de Bosques. 

Un Biólogo. 

Un Ingeniero. 

Un Inspector controlador de cuentas. 

Un Oficial de pluma. 

Un Portero. Ñ 

Administradores de viveros encargados de repoblaciones forestales. 
Silvicultores encargados de reservas forestales. 
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Guarda-bosques. 

Piscicultores a cargo de los establecimientos piscícolas. 

Guarda pesca. 

Art. 5 Son atribuciones y deberes del Inspector general dirigir el 
funcionamiento del servicio y vigilar la buena marcha de los estableci- 
mientos a su cargo a fin de que llene el objeto para el cual fueron creados. 

Visitar los establecimientos de su dependencia y dar cuenta por es- 
crito de su marcha y desarrollo. 

Hacer los viajes de estudio que propendan al fomento del servicio a 
su Cargo. 

Presentar una memoria anuai que refleje el estado de las necesidades 
de los establecimientos de su servicio. 

Presentar anualmente el proyecto de presupuesto de su servicio. 

Proponer e! personal de la Inspección de Bosques, Pesca y Caza, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento General de los Servicios 
Agrícolas. 

Proponer periódicamente las tarifas de precios de los productos de 
los distintos viveros. 

Atender las consultas sobre plantaciones forestales, repoblaciones de 
dunas y todos aquellos temas relacionados con el servicio a su cargo. 
Cuando la importancia de la consulta lo requiera podrá prévia autoriza- 
ción del Ministerio, visitar las propiedades particulares o enviar en comi- 
sión a funcionarios de su dependencia, siendo de exclusiva cuenta del 
interesado el pago de transportes y 7iáticos que se originen con motivo 
de estas consultas. 

El Inspector General propondrá un Reglamento interno que fije las 
atribuciones del resto del personal de la oficina. 

Art. 6.2 La oficina deberá estar abierta al públieo durante seis horas, 
a lo menos, al día. 


Viveros Fiscales 


Decreto que fija las normas para el expendio de árboles 


Santiago, 6 de Mayo de 1918. 


Sección 1.2 N.* 333.—Vistos estos antecedentes, Decreto: 

Los árboles de los viveros fiscales podrán expenderse según el sistema 
que se indica en las siguientes disposiciones, además del sistema autorizado 
por el decreto N.” 904, de 30 de Marzo de 1911: 

1.2 Los particulares interesados en la adquisición de árboles, según el 
sistema que fija el presente decreto, deberán forimular por escrito su peti- 
ción a la Inspección de Bosques, Pesca y Caza, en los formularios que al 
efecto proporcionará la Iuspección. 

2.2 La compra deberá ser por cantidades de árboles no inferiores a 
cinco mil plantas, y por el precio que fija para las diversas especies el ca- 
tálogo aprobado por decreto N.* 904, de 30 de Marzo de 1911. 
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3.2 Del precio correspondiente se devolverá al comprador una cuota, 
como se demuestra en la pauta siguiente, según el porcentaje de aprov e- 
chamiento de las plantaciones, en la zona y naturaleza des suelos que se 


Indica: 


PROVINCIAS SUELOS Cuota fija  Cuotaa Porcentaje de 
devolver  prendimiento 


Tacna, Tarapacá, Anto- 


fagasta, Atacama...... Al IO 30% 
| Riego..... 20.0% 30% 50 
Coquimbo y Atfoneagua Alo 0. ceo 100% do 
Riego... 30% Oo 6073 


Valparaiso, Santiago, 
O'Higgins y Colcha- | S 
AY. leo o 20 -80 40 


Riego..... 40 60 0 
Curicó, Talca, Linares, a 
Maule y Nubler HR. O. 20 ¡ 40 
Riego..... 0 ] 910 AO 


Concepción, Bío-Bío, 
Arauco, Malleco. y | | 
CA a a, ñ Rulo de 50 507 910) 


Riego O 60 40 0 
Valdivia, Llanquihue, 
Chiloé, Magallanes... Leo eN 
Riego 80 20 TO 


4.2 Los sulicitantes acompañarán a la petición un certificado de haber 
hecho un depósito en Tesorería Fiscal por el tanto por ciento fijo que 


resulte del precio de venta y una boleta de depósito a la orden de la Con- 
taduría de los Servicios Agrícolas, que represente el tanto por ciento a 
devolver. 
5.2 Para tener opción a la devolución de esta boleta, e compradores 
podrán solicitar, un año después de retiradas las plantas del vivero, que 
se visiten las plartaciones y se controle el porcentaje de aprovechamiento. 
El funcionario encargado de informar indicará el tanto por ciento de pér- 


didas y cuando éste sea inferior al que resulte del porcentaje indicado en 


la pauta del número tercero, la Inspección de Bosques solicitará a la Di- 
rección General de los Servicios Agrícolas que, previa autorización Minis: 
terial, ordene la devolución al interesado de la boleta de depósito corres: 
pondiente. 


En caso de ser el tanto por cierto de pérdidas superior al puedo el. 


propietario de la plantación no tendrá opción a la devolución de la boleta, 


y la Dirección General de los Servicios Agrícolas solicitará del Ministerio | 
la orden de hacer ingresar el valor de la cuenta de entradas del servicio. 


6.2 Si en los dos años siguientes al retiro de las plantas de los viveros, 
no se hubiere pedido la visita a que se refiere el número anterior, los in- 
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teresados perderán de hecho el valor de su depósito a devolver y se orde- 
nará el integro a entradas en la forma establecida. 

7.2 Los árboles para plantaciones en dunas, suelos salobres, nacientes 
de ríos, vertientes, captaciones de agua potable, vegas y cajas de ríos, ten- 
drán un ciento por ciento de descuento en cualquiera' región del país, 
siempre que el Ministerio acepte previamente las solicitudes de los intere- 
sados en plantar en suelos de esta naturaleza y se acredite un porcentaje 
de aprovechamiento que se fijará en cada caso oído el informe corres- 
pondiente. | 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Grobierno.—SANFUENTES.—Ramón Briones Luco. 


. Reservas Forestales 


Decreto yo exije la firma he todos los Ministros de Estado para la destinación 
de terrenos de reservas forestales 


Santiago, 20 de Febrero de 1920 


: Sección 1.2 N.* 266.—Vista la nota que precede y considerando: 
| (Que por decretos supremos expedidos por el Ministerio de Coloniza- 
ción se han destinado a reservas forestales del Estado diversos lotes de 
terrenos fiscales en las provincias de Malleco, Valdivia, Llanquihue y Chi- 
loé con los cuales se han constituído por el Ministerio de Industria y Obras 
Públicas, las reservas forestales de Malleco, Villarrica, Llanquihue, Pu- 
yehue, Petrohue y Chiloé, con una extensión aproximada de 710,640 heec- 
tareas; y 

(Que esta medida ha cbedecido a fines de previsión para el futuro y a 
trabajos de repoblación forestal; 

(Que se han realizado ya en las reservas trabajos de edificación y me- 
joras de alguna consideración; y 

Que hay conveniencia para mantener estos terrenos afectos a los fines 
a que han sido destinados y para poder desarrollar sin interrupción un 
plan de trabajos que ellos no pueden ser puestos en subasta pública o apli- 
carse a otros objetos distintos sin previo acuerdo entre el Ministerio de 
Colonización y el Ministeric de Industria y Obras Públicas, 


DECRETO: 


Los terrenos comprendidos actualmente en las reservas forestales del 
Estado a cargo del Ministerio de Industria y Obras Públicas no podrán ser 
destinados a otro objeto sino por decretos supremos dictados previo acuer- 
do entre los Ministerios de industria y Obras Públicas y de Colonización y 
firmados por todos los Ministros de Estado. 

Los expresados terrenos quedarán excluidos de los que pueden ser 
dedicados a la colonización, sin perjuicio de que se proceda a la radicación 
de los colonos o indígenas que en ellos existan y que tengan derecho a ser 
radicados en conformidad a las leyes y disposiciones vigentes. 

[14] 
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La Dirección General de los Servicios Agrícolas y la Inspección Ge- 
.neral de Colonización designarán cada una un ingeniero para que formen 
un rol de los actuales ocupantes de terrenos en las reservas y de las mejo- 
ras que hayan realizado. 

Las mismas oficinas dispondrán lo necesario para que, a medida que 
sea posible, se efectúe la delimitación definitiva de las reservas forestales 
del Estado. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de ls 
Leyes y Decretos del Gobierno.—SaNFUENTES.—Oscar Dávila. 


Reglamento sobre plantaciones de bosques (1) 


TíruLo L—De LAs DISPOSICIONES GENERALES 


Artículo 1.2 Para que los dueños de predios beneficiados con la dis- 
posirión contenida en el artículo 25 de la ley 3091, de 5 de Abril de 1916, 
puedan acogerse a la disposición citada, deben cumplir, previamente, con 
los siguientes preceptos reglamentarios de dicha ley. 


Art. 2.2 Los dueños de predios que contengan plantaciones manifes- . 


tarán por escrito esta circunstancia a la Dirección General de Impuestos 
Internos, expresando en su solicitud la calidad de la plantación, su exten- 


sión y ubicación; si ha sido hecha en nacientes de ríos o esteros, en cerros. 


éridos, en dunas, o en terrenos de secano inapropiados para cultivos agrí- 
colas; o en terrenos regados, aptos para la agricultura. Expresarán, ade- 
mas, si se trata de bosques existentes antes de que la ley 3091 entrara 
en vigor, o si fueron plantados después. Se indicará ademas la extensión 
total del predio y sus deslindes. 

Art. 3.2 Las solicitudes de exención se presentarán a la oficina del 


ramo, dentro del mes de Enero de cada año y la Dirección de Impuestos 


Internos procederá, por medio de informes que recabará de su personal, a 
establecer la exactitud de los hechos que se consignen, y si las plantacio- 
nes tienen la calidad de bosques, en conformidad al presente Reglamento. 

Art. 4. Establecidos los hechos a que se refieren los artículos prece- 
dentes, la oficina mencionada, en un plazo prudencial, dictará una resolu- 
ción motivada, acordando o denegando la exención solicitada en confor- 
midad a los términos de la ley. 

Art. 5.2 La Dirección de Impuestos Internós, para dictar su resolu- 


ción, tendrá necesariamente en vista la circunstancia de que la plantación 


tenga la calidad de bosque, de acuerdo con las disposiciones que se esta: 
blece en este Reglamento. En casos dudusos, consultará la expresada 
oficina a la Inspección de Bosques, y con lo informado por esta Reparti- 
ción Pública, resolverá la cuestión, sin que para ello-sean necesarios nue 
vos informes o consultas a 'otra autoridad. 


1919 


(1) Aprobado por decreto del Ministerio de Hacienda N.% 1120, de 3-de Mayo de 
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TíruLo I[.—DE Las CONDICIONES QUE DEBE TENERUNA PLANTACIÓN PARA 
QUE CONSTITUYA UN BOSQUE 


Art. 6.2 Para que se pueda considerar como bosque una plantación, 
es menester que los árboles lleguen a influenciarse mutuamente, es decir, 
que se produzca la poda natural, o sea la pérdida de las ramificaciones 
inferiores. 

Art. 7.2 Las líneas dobles o triples de árboles, que limiten un camino 
o potrero, no se considerarán como bosques, porque en tales casos no 
existe influencia total de las copas. 

Art. 8.2 Los árboles de hojas persistentes, como los pinos O cipreses, 
-— serán considerados como bosques si las líneas son mas de tres, y si son de 
hoja caduca, como la acacia blanca, las líneas deberán ser mas de cinco. 

Art. 9.2 Será considerado como bosque toda plantación destinada a 
producir madera de construcción o la rápida producción de ésta para 
postes o leña, siempre que se hayan observado las distancias o uniones 
siguientes en el momento de la plantación del bosque. 


UNIONES ESTRECHAS 


De 1mX<Im hasta 1,50m><1,50m para los siguientes géneros y espe- 
cies en cultivos puros, o sea en cultivos de una sola especie forestal en 
cada terreno, sin que se mezclen alternativamente especies que exigen 
luz con otras que soportan mejor la sombra. 


Nacionales 


Alerce (Fitzroya patagónica). 
Cipres del centro (Libocedrus chilensis). 
Cipres del sur (Libocedrus tetragona). 


Exóticas 

Abetos (Abies). 

Castaño común (Castanea vesca) en talares. 

Cedros (los géneros: Cedrus, Chamaecy paris, Juniperus, Liboce- 
drus, Thuja y Widdringtonia). 

Ciprés siempreverde (Cupressus sempervirens). 

Alerces exóticos (Larix). 

- Piceas (Picea). 

Pinos los siguientes: (Pinus: aristata, canariensis, echinata, ex- 
celsa, flexilis, jeffreyi, lambertiana, laricio, monticola. pinaster, ponderosa, 
resinosa, rigida, silvestris, strobus y thunbergi). 

Pino Oregón (Pseudotsuga). * 

Pino colorado (Sequoia sempervirens). 


UNIONES REGULARES 


| De 1,50mX<1,50m hasta 2m><2m para los siguientes géneros y espe- 
- Cles en cultivos puros: 
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Nacionales 


Quiaca o Tiaca (Caldeluvia paniculata). 
Canelo (Drimys winteri). 

Muermo (Eucryphia cordifolia) 

Laurel (Laurelia aromatica) 

Litre (Lithraea caustica) 

Avellanillo (Lomatia dentata) 

Huinque (Lomatia ferruginea) 

Radal (Lomatia obliqua) 

Luma (Myrtus luma) 

Melí (Myrtus meli) 

Roble (Nothofagus obliqua) 

Rauli (Nothofagus procera) 

Lingue (Persea lingue) 

Lleuque (Podocarpus andina) 

Mañíu del norte (Podocarpus chilina o salignus) 
Mañíu del sur (Podocarpus nubigena) ' 
Mañíu macho (Saxegothea conspicua) 


Exóticas 


Aromos (Acacia) 

Myrto llorón (Agonis flexuosa) 

Arces (Acer) 

Mama miel (Banksia) | 

Abedul (Betula) i 

Casuarinas (Casuarina) a 

Cuninghemia (Cuninghamia sinensis) 

Catalpa (Catalpa) 

Cryptomeria del Japón (Cryptomeria japonica) 

Cipreses (Cupressus: arizonica, funebris, goveniana, do 


macnabiana, macrocarpa y torulosa) 


Pino colorado del Cabo (Dacrydium) 
Eucaliptos siguientes: (Eucalyptus calycogona, crebra, gompho- 


cephala, longicornis, loxphleba, microcorys, occidentalis, odorata, oleosa, 
paniculata, pauciflora, resinifera, rostrata, rudis, salmonophloia, sidero- 
xylon y tereticornis) 


Fresnos (Fraxinus) 

Hikoris (Hicoria) 

Nogal blanco (Juglans cinerea) 
Nogal negro (Juglans nigra) 
Deten arenas (Leptospermum) 
Arboles papel (Melaleuca) 
Mioporos (Myoporana) 

Pinos sigúientes: (Pinus ayacahuite, caribaea, coulteri, divaricata, . 


glabra, haleppensis, insignis, leiophylla, longifolia, montezumae, patula, 
pseudostrobus, strobiformis, taeda, teocote, torreyana y tuberculata) 


Mañíus exóticos (Podocarpus) 


SERVICIOS AGRICOLAS 213 


Encinas siguientes: (Quercus, alba, falcata, macrocarpa, peduncu- 
lata, rubra y sessiliflora) | 

Acacia blanca (Robinia pseudacacia) 

Azafrán (Sassafras officinale) 

Ciprés calvo (Poxodium distichum) 

Olmos (Olmus) 

Teniu del Cabo (Weinmania trifoliata) 


UNIONES LARGAS 


De 2,50<2,50m hasta 5><óm para los siguientes uo y especies 
en cultivos puros: 


Nacionales 


Espino común (Acacia caveniana) 

Araucaria del país (Araucaria imbricata) 

Algarrobillo (Caesalpinia brevifolia) 

Varo (Caesalpina tinctoria) 

Carbón (Cordia decandra) 

Peumo (Cryptocarya peumus) 

Ciruelillo (Embothrium coccineun) 

Chañar (Gourliea decorticans) 

Avellano (Guevina avellana) 

Boldo (Peumus boldus) 

Queñoa (Polylepis incana) 

Guayacán (Porliera hygrometrica) 

Algarrobo común (Prosopis juliflora) 

Tamarugo (Prosopis tamarugo) 

Sauce de Castilla o amargo (Salix humboldtiana) 
* Molle (Schinus latifolius) 

Pelu y Mayu (Sophora) 


Exóticas 


Araucaria del Brasil (Araucaria Brasiliensis) 

Mangrove (Avicennia officinalis) 

Dividivi (Caesalpina coriaria) 

Carbones exóticos (Cordia) 

Eucaliptos siguientes: (Eucalyptus: diversicolor, gigantea, globu- 
h. goniocalyx, maryinata, redunca regnans, robusta, siderophloia y vi- 
minalis) : 
] Alamos (Populus) 


UNIONES MUY LARGAS 


De 4<4m hasta 10X<10m para los siguientes géneros y especies en 
- cultivos puros: 


A 
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Nacionales 


Belloto (Bellota miersii) 

Queule (Gomortega nitida) 

Chonta (Juania australis) 

Palma de Chile (Jubaea spectabilis) 

Maitenes (Maytenus: boaria, disticha y magellanica) 
Algarrobo dulce (Prosopis dulcis) 

Quillay (Quillaja saponaria) 

Pimiento de Bolivia (Schinus molle) 


; Exóticas 


Algarrobo europeo (Ceratonia siliqua) 
. Castaño común (Castanea vesca) como productor de alimento 
Pacai (Inga feuillei) 
'Jacarandá (Jacaranda) 
Mango (Mangifera indica) 
Moreras (Morus) - 
Nogal común (Juglans regia) 
Olivos (Olea) 
Pinos piñones (Pinus: cembroides, edulis gerardiana, monophylla, 
parryana, pinea, quadrifolia y sabiniana) 
Algarrobos exóticos (Prosopis). 
Encina curtiente (Quercus densiflora). 
Encina de corcho o alcornoque (Quercus suber). 
Encina siempreverde ¡(Quercus ilex). 
Quillay del Brasil (Quillaja brasiliensis). 
Teak (Tectona grandis). 


pe > 

En los bosques plantados con anterioridad a este reglamento se acep- 
tarán las uniones regulares en vez de las estrechas citadas. 

Art. 10. En las dunas y arenales movedizos, como también en fal- 
deos accidentados y correcciones de cerros, vertientes y ríos siempre deben 
emplearse las uniones estrechas para todas las especies. 

Se admitirán uniones mayores que las indicadas como estrechas, 


reemplazándolas por las regulares cuando se trate de plantaciones de mez- 


clas de especies que exijan luz, como los eucaliptos, pinos, etc., con otras 
sufridas a la sombra como cipreces, abetos, piceas, sequoias, mañius, tulas 
etc., porque las últimas refrescan el suelo, aceleran el crecimiento de las 
especies principales y secan las ramas verdes de los árboles de más rápido 
crecimiento que ellos. n 

También se admitirá la extracción de árboles plantados demasiado 
juntos cuando se trate de especies de álamos y eucaliptos para uniones 


largas, a fin de dejarlos en condiciones de poder desarrollarse bien en lo . 


futuro. A la vez se recomienda la intercalación de cipreses u otros árboles 
sufridos a la sombra entre los eucaliptos y álamos plantados, y plantar las 
especies citadas para uniones regulares en n estrechas que producen madera 
de mejor clase. 
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Art. 11. Las plantaciones en manchas de bosques que se hagan en 
los potreros, en los puntos de unión de varios de éstos, en la vecindad de 
casas de fundos, etc., tendrán un diámetro mínimo de 20 metros en todo 
sentido, cuando se trate de especies que adquieren una altura mayor de 
15 metros. 

- Dicho diámetro será de 30 metros como mínimum cuando se trata de 


“especies cuya altura máxima no llegue nunca a mas de 15 metros o cuan- 


do se trate de arboles plantados en uniones de 4 metros o mas. 

Art. 12. Las plantaciones en fajas se usarán para la protección de 
cultivos agrícolas, a orillas de las líneas férreas y de los caminos públicos, 
en los puntos de unión de varios potreros, debiendo llenar las condiciones 
del artículo 8. del presente reglamento. 

Los árboles que se aceptarán en las orillas de las líneas férreas y de 
los caminos públicos como fajas corta fuego serán los siguientes: aromos 
de Australia, sequoias. tuias, los géneros Cassia y Betula (Abedul) y aun 
los cipreses, pero todos sólo a condición de que no se hayan podado las 
ramas de los árboles, que forman la pared verde en que no prenden las 
chispas que la locomotora arroja. 

Art. 13. En los bosques cultivados se pondrá cada 4 a 6 hectáreas de 
superficie un camino corta fuego que tendrá un ancho de 9 a 10 metros sl 
el viento reinante es paralelo al camino y de 10 a 15 metros si es perpen- 
dicular. 

- Si el bosque excede de 100 hectáreas de superficie debe de haber ca- 
minos corta fuego a lo menos cada 100 hectáreas de macizo de 20 metros 
de ancho en la dirección del viento reinante y de 30 metros de ancho en 
sentido perpendicular, los que se considerarán plantados de árboles aun- 
que no lo estuvieren. 

En estos caminos, como también para orillar los bosques, podrán 
plantarze los aromos de Australia, sequoias, tuias y los géneros Betula y 
Cassia. | 

Art. 14. Los lugares plantados con bosques deberán estar convenien- 
temente cerrados, sin cuyo requisito no se hará la exención a que se re- 
fiere el artículo 25 de la ley. 

Las manchas y fajas de bosques destinados a dar abrigo o forraje a 
los animales se les podrá quitar el cierro cuando el diámetro mínimo de 
todos los árboles exceda de 15 centímetros a lo menos, 
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TíruLo lHI.—De La DIVISIÓN DEL PAls EN ZONAS Y DE LAS ESPECIES 
ACEPTABLES EN CADA UNA DE ELLAS, SEGÚN LOS TERRENOS 


Art. 15. Para la distribución de las espécies de árboles mas conve- 
nientes para bosques, se considerará el territorio dividido en las siguientes 
zonas y regiones: 


Departamento de Tacna 


$0 » Arica 
| e . Y Provincia de Tarapacá 
NORTE | > Antofagasta 
| Exoión 11 J Provincia de Atacama 
| Coquimbo 
Provincia de Aconcagua 
» Valparaíso 
z » Santiago 
Reción III , oa 
» Colchagua 
y, Curicó 
» Talca 
CENTO Provincia de Linares 
> - Maule 
» Nuble 
» Concepción 
> Bío-Bío 
Rraión 1V y Arauco 
A Malleco 
» Cautín 
Reción V. e o de Valdivia 
Llanquihue 
SUR Chiloé 
Ruaión VI -J Territorio de Magallanes 


Art.. 16. En las distintas clases de suelos de secano, la Dirección de 
Impuestos recomendará la plantación de las especies siguientes, en las re- 
giones que se indican en números romanos: | 


EN TERRENOS ALGO SALOBRES Y SALITROSOS 
Nacionales 


Chañar (Gourliea decorticans) l a III región. 
Algarrobo dulce (Prosopis dulcis) I a IT región. | i 
Tamarugo (Prosopis tamarugo) 1 a III región. ES 3 
Sauce de Castilla (Salix humboldtiana) Il a IV. 
Pimiento de Bolivia (Schimes molle) l a IV. 


A e a o NS 
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AA RA 
s a 


SERVICIOS AGRICOLAS 


Exóticas 


Acacia acuminata, Il a IV. 

Acacia doratoxylon, Ia IV y otras Acacias. 
Avicennia officinalis, Il a IIL. 
Caesalpinia coriaria, l a II. 

Casuarina equisetifolia, l a IV. 
Casuarina glauca, I a IV. 

Casuarina stricta o quadrivalvis, l a IV. 
Cordia vestita, Il a III y otras. 
Dendrocalamus strictus, l a 1V.' 
Eucalyptus calycogona, l a 111. 
Eucalyptus dumosa, l a III. 

Eucalyptus macrocarpa, I a III. 
Eucalyptus microtheca, Il a IV. 
Encalyptus oleosa, l a IV. 

Eucalyptus piriformis, l a If. 
Eucalyptus robusta, 1 a PV. 

Eucalyptus rudis, Il a IV. 

Eucalyptus salmonophloia, Ll a IV. 
Eucalyptus salubris, Ia IV. 
Eucalyptus terminalis, la III. 
Eucalyptus uncinata, l a III. 
Eucalyptus viminalis, lll a V y otros. 
Leptospermum laevigatum, la IV y otros. 
Melaleuca leucadrendon, Ia IV y otras. 


Myoporum serratum, pictum, y otros, Ll a IV. 


Podocarpus ferruginea, IV a V. 
Populus euphratica, I a IV. 
Populus fremontiil, la LV. 
Populus trichocarpa, l a IV. 
Prosopios varios, l a IV. 
Quillaja brasiliensis, I a III. 
Tamarix todos, la VI. 

y Otras especies. 


EN DUNAS 


Exóticas 


Acacia melanoxylon, ¡Il a IV y otras Acacia. 


Agonis flexuosa, Ill a IV. 

Banksia varios, ll a 1V. 

Caesalpinia coriaria, La II. 

Cupressus macrocarpa, Ill a V y otros. 
Eucalyptus diversicolor, IIl a IV. 
Eucalyptus globulus, III a IV. 
Eucalyptus gomphocephala, III a IV. 
Eucalyptus loxophleba, Il a III. 
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Eucalyptus microcorys, III a IV. 
Eucalyptus resinifera, III a IV. 


Eucalyptus robusta, Ia IV. 


£ucalyptus viminalis, Ml a V y otros. 
Leptospermum laevigatum, l a IV y otros. 
Melaleuca leucadendrón, L-a IV y otros. 
Myoporum, pictum, serratum, Il a IV y otros. 
Picea sitchensis, IV a VI. 

Pinus casi todos, III a VI 

Populus euphratica, I a 1V. 

Populus fremontil, Ia IV. 

Populus trichocarpa, Il a VI y otros. 

y otros especies. 


EN VEGAS 
Nacionales 


Canelo (Drimys winteri) III a VI 

Lingue (Persea lingue) IV a V. 

Quiaca (Caldcluvia paniculata) IV a VI. 
Muermo (Euecryphia cordifolia) IV a VI. 
Alerce (Fitzroya patagónica) IV a VI. 

Ciprés del sur (Libocedrus tetragona) 1V a VI. 
y Otras especies. ' 


Eróticas 


Bambusa arundinacea, l a Il. 
Bambusa balcoa, I a III. 

Betula alba, lll a IV. 

Casuarina equisetifolia, 1 a IV. 
Casuarina tricta quadrivalvis, l a IV. 
Casuarina suberosa, l a IV. 
Chamaecyparis thyoides, IV a VI. 
Dacrydium cupressinum, Ml a V.. 
Dacrydium franklini, lll a V. 
Eucalyptus redunca, I a IV. 
Eucalyptus regnans, l a IV. 
Eucalyptus resinifera, 1 a IV: 
Eucalyptus robusta, l a IV. 
Eucalyptus viminalis, 1 a IV y otros. 
Larix americana, IV a VL 

Larix occidentalis, IV a. VI 
Melaleuca todos, La IV. 

Picea pungens, IV a VI. 

Picea sitchensis, IV a VI. 

Pinus excelsa, Ill a VI. 


Pinus glabra, lll a V. 
- Pinus murrayana contorta, Ill a VI. 
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Pinus serotina, IV a VI. 
Populus heterophylla, Il a Y. 
Salix todos, la VI. 
Taxodium distichum, Il a V. 
Thuja occidentalis, IV a VI 


y otras especies. 


EN TERRENOS INUNDADOS PERIODICAMENTE 
Nacionales 


Algarrobo dulce (Prosopis dulcis) l a IV. 
Sauce Castilla (Salix huinboldtiana) La VI. 
Peumo (Crytocarya peumus) Ill a V. 
Maitenes (Maytenus) Il a VI. 

Belloto (Bellota miersii) Il a IV. 


. Canelo (Drimys winteri) lll a VI. 


Avellano (Guevina avellana) IV a VI. 
Avellanillo (Lomatja dentata) IV a VI. 
Radal (Lomatia obliqua) IV a VI. 

Lingue (Persea lingue) IV a VI. 

(Quiaca (Calveluvia paniculata) IV a VI. 
Ciruelillo (Embothrium coccineum) IV a VI 
Muermo (Eucryphia cordifolia) IV a VL 
Alerce (Firzroya patagonica) V a VI. 

Queule (Gomortega nitida) IV a V. 

Ciprés del sur (Libocedrus tetragona) IV a VI 
Huinque (Lomatia ferruginea) IV a VI. 
Luma (Myrtus luma) [V a VI. 

Melí (Myrtus meli) IV a VI. 

Pelú (Sophora tetraptera) IV a VI. 

y otras especies. 


Eróticas 


Acacia catechu, I a Ll. 

Acacia dealbata, Ill a IV. 

Acacia melanoxylon, Ill a IV y otras Acacia. 
Avicennia officinalis, l a II. 
Bambusa arundinacea, I a IL 
Bambusa balcoa, l a III. 

Casuarina cuninghamiana, Lay: 
Casuarina equisetifolia, l a III. 
Casuarina stricta quadrivalvis, l a IV. 
Casuarina suberosa, l a IV. 

Catalpa (Catalpa) IV a VI. 
Chamaecyparis lawsoniana, IV a VI. 
Chamaecyparis thyoides, IV a VI. 
Cryptomeria japonica, 1V a V. 
Cunninghamia sinensis, lll a V. 
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Cupressus lusitanica, glauca. IV a V. 
Dacrydium cupressinum, ll a Y. 
Dacrydium franklini, lll a V. 
Eucalyptus diversicolor, MMT a IV. 
Eucalyptus globulus, IV. 
Eucalyptus redunca, llI a IV. 
Eucalyptus regunans. 1V. 

Eucalyptus resinifera, II a IV. 
Eucalyptus robusta, Il a IV. 
Eucalyptus rostrata, IV. 

Eucalyptus rudis, lll a IV. 
Eucalyptus viminalis, ll a V y otros. 
Fraxinus todos, IV a VI. 

Hicoria todos, IV a V. 

Juniperus virginiana, ll a V y otros. 
Larix americana, IV a VI. 
Melaleuca todos, 1 a IV. 

Picea alba, IV a VI. 

Pinus canariensis, Il a IV. 

Pinus cubensis, IV a V. 

Pinus excelsa, lll a VL 

Pinus glabra, IV a V. 

Pinus ponderosa, lll a VI. 

Pinus strobus, IV a VI y otros. 
Podocarpus ferruginea, IV a V. 
Populus alba, lll a VI. 

Populus deltoides, Il a V. 

Populus fremontii, l a IV. 

Populus heterophylla, Il a V. 
Populus nigra, 1V a VI. 

Populus trichocarpa, IV a VI y otros. 
Pseudotsuga douglasii, IV a VI. 
Pseudotsuga macrocarpa, Ill a V. 
(Quercus alba, IV a VI. 

(Quercus falcata, IV a V. 

(Quercus macrocarpa, IV a V. 
Quercus pedunculata, IV a VI y otros. 
Salix todos Í a VI. 

Sequoia sempervireus, IV a V, 
Taxodium distichum, Ill a Y. 
Tamarix todos, la VI. 

Thuja todos, IV a VI. 

Ulmus todos, IV a VI. 

y otras especies. 


PARA DEFENSAS DE RIOS 
Nacionales 


Sauce de Castilla (Salix humboldtiana) Il a VI 
Mollaca (Múbhlenbeckia chilensis) la VI. 
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Quilo (Múblenbeckia tamnifolia) la VÍ 
Quiaca (Caldcluvia paniculata) IV a VI 
Ciruelillo (Embothbrium coccineum) IV a VI. 
y Otras especies. 


Eróticas 


Casuarina cuninghamiana, l a Y. 
Casuarina equisetifolia, l a IV. 

Casuariná stricta quadrivalvis, la IV. 
Leptospermun laevigatumn, la IV y otros. 
Melaleuca todos, I a IV. 

Salix purpurea, la VI. 


- Salix rubra, la VI. 
—Salix viminalis, la VI y otros. 


Tamarix todos, la VI. 
y Otras especies. 


PARA TERRENOS FRESCOS Y HUMÍFEROS 
Nacionales 


Peumo (Cryptocarya peumus) lll a Y. 

Belloto (Bellota miersil) lll a IV. 

Avellano (Guevina avellana) IV a V. 
Avellanillo (Lomatia dentata) IV a V. 

Radal (Lomatia obliqua) IV a V. 

Lingue (Persea lingue) IV a V. . 

Queule (Gomortega nitida) IV a V. 

Luma (Myrtuz luma) IV a VI. 

Raulí (Nothofagus procera) IV a V. 

Lleuques y Mañíus (Podocarpus y Saxegolhea) IV a VI. 
Pelú (Sophora tetraptera) IV a V j 
y otras especies. 


Exóticas 


Acer todos, IV a VI. 

Catalpa todos, IV a VI. 
Chamaecyparis todos, IV a Vl. 
Eucalyptus diversicolor, lll a IV. 
Eucalyptus gigantea, 1V. 
Eucalyptus globulus, IV. 
Eucalyptus microcorys, IV. 
Eucalyptus regnans, IV. 
Eucalyptus viminalis, lll a V y otros. 
Fraxinus todos, IV a VI. 

Hicoria todos, IV a V. 

Jacaranda todos, I a III. 

Juglans todos, IV a VÍ. 
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Juniperus virginiana IV a V y otros. 


Podocarpus todos, 1V a V.. 


Populus todos, Il a IV. 

Quercus alba, IV a VL. 

(Quercus macrocarpa, IV a V. 

(Quercns pedunculata, 1V a VI y otras. 
Sequoia sempervirens, IV a V. 
Tectona grandis, l a II 

y Otras especies. 


EN CERROS SECOS Y ALTIPLANICIES 
Nacionales 


Carbón (Cordia decandra) Il a IV. 

Chañar (Gourliea decorticans) II a IV. 
Algarrobo dulce (Prosopis dulcis) I a IV. 
Algarrobo común (Prosopis juliflora) I a IV. 


Algarrobo tamarugo (Prosopis tamarugo) I a IV. 
Pimiento de Bolivia (Schinus molle) l a IV. 


Espino común (Acacia cavenia) 1Il a IV. 
Algarrobillo (Caesalpinia brevifolia) II. 

Palma de Chile (Jubaea spectabilis) ll a IV. 
Litre (Lithraea caustica) Elia IV: 

Maitenes (Maytenus) lll a V. 

Boldo (Peumus boldus) III a IV. 

Guayacán (Porliera hygrometrica) lla IV. 
Quillay (Quillaja saponaria) lll a V. 

Taro (Caesalpinia tinctoria la III. 

Ciprés del centro (Libocedrus chilensis) IV a V. 
Roble (Nothfagus obliqua) IV a V. 

Araucaria del país (Araucaria imbricata) IV a V. 
1 otras especies. 


Exóticas 


Acacia acuminata, lll a 1V. 
Acacia aneura, Il a III. 
Acacia capensis, II a IV. 
Acacia calamifolia, ll a III. 


Acacia cyanophylla, II a IV. 


Acacia dealbata, IV. 

Acacia decurrens mollissima, III a IV. 
Acacia doratoxylon, Il a IV. 

Acacia eburnea, Ill a IV. 

Acacia leiophylla, IT a IV. 

Acacia penninervis, ll a IV. 

Acacia pyenantha, lll a IV y otras. 
Bancksia todos, Il a IV. 

Caesalpinia coriaria, II. 
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Capparis spinosa, Il a III. 
—Castanea vesca, IV a VI. 
Casuarina: distila, fraseriana, suberosa y torulosa, IIl a IV. 
Ceratonia siliqua, 1V. 

Cordia todos, Il a III. 

Cupressus arizonica, Il a IV. 
Cupressus funebris, Il a IV. 
Cupressus goveniana, lll a V. 
Cupressus lusitanica, IV. 
Cupressus macnabiana, lll a VI. 
Cupressus macrocarpa, lll a Y. 
Cupressus sempervirens, lll a Vl. 
Cupressus torulosa, lll a VI. 
Eucalyptus calycogona, II a III. 
Eucalyptus creba, IV. 

Eucalyptus dumosa, Il a III. 
Eucalyptus gomphocephala, ll a IV. 
Eucalyptus longicornis, Il a IV. 
Eucalyptus loxophleba, II a III. 
Eucalyptus occidentalis, Il a IV. 
Eucalyptus resinifera, ll a IV. 
Eucalyptus salmonophloia, Il a IV. 
Eucalyptus tereticornis, Hl a IV y otros. 
Juniperus californica, l a V. 
Juniperus utahensis, la IV y otros. 
Olea cuspidata, II a IV. 

Olea laurifolía III a IV y otras. 
Olneya tesota, I a IV. 

Pinus aristata, Il a IV. 

Pinus ayacahuite, Ill a IV. 

Pinus canariensis [Il sur a 1V. 
Pinus cembroides, Il a IV. 

Pinus coulteri, ll a IV. 

Pinus echinata, IV a VI. 

Pinus edulis, Il a 1. 

Pinus excelsa, lll a VI. 

Pinus flexilis, II a III. 

Pinus gerardiana, Il a III. 

Pinus haleppensis, III sur a IV. 
Pinus insignis, HI sur a IV. 

Pinus monophylla, Il a III. 

Pinus montezumae, III a 1V. 
Pinus patula, II a IV. 

Pinus pinaster, [II sur a 1V. 

Pinus pinea, III sur a IV. 

Pinus ponderosa, lll a VI. 

Pinus resinosa, IV a VI. 

Pinus silvestris, IV a VI. 

Pinus teocote, Ill a IV. 

Pinus thunbergi, IV. 
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Prosopis todos, Il a IV. 
Quercus ilex, IV. 


- Quercus suber, IV. 


Khus todos, Ia Iv. 
Widdringtonia juniperoides, 1 a V 
y otras especies. 


EN LA ALTA CORDILLERA A MAS DE 2000 M. 
Nacionales 


Chañar (Gourliea decorticans), 2,500 m. I a II. 

Queñoa (Polylepis incana). 4.409 m. Ia IL 

Algarrobo común (Prosopis juliflora), 3,000 m. la IL 

Sauce de Castilla o amargo (Salix humboldtiana), 3,000 m. La IL 
Pimiento de Bolivia (Schinus molle! 3,000 m. 1 a 111 | 
y otras especies. 


Exóticas 


Abies amabilis, 3,300 m. IV a VI. 

Abies concolor, 3,300 m. IV a VL 

Abies grandis, 2,300 m. IV a VI. 

Abies pindrow, 4,300 m. Ill a IV. 
Cedrus todos, 3,000 m. IV a V. 

Cerasus capuli, 3,500 m. Ia IV. 
Cupressus arizonica, 2,400 m. Ia IV. 
Cupressus funebris, 2,400 m. la IV. 
Cupressus torulosa, 3,000 m. Ill a V. 
Eucalyptus pauciflora, 2,100 m. lll a IV. 
Hippophae rhamnoides, 5,000 m. Ia VI. 
Juglans regia, 3,600 1. lll a Y. | 
Juniperus communis, 4,800 m. IM a VI 
Juniperus utahensis, 2,700 m. La IV. 


-Larix europaea, 2,160 m. IV a V:. 


Larix griffithii, 4,000 m. Ml a VL 
Larix leptolepis, 2,100 m. IV a VI 
Libocedrus decurrens, 2,100 m. IV a VI. 
Picea excelsa, 2,200 m. IV a VI 
Picea morinda, 5,000 m. lll a VI. 
Picea pungens, 3,300 m. lll a VI. 
Pinus aristata, 3,100 m. Ia IV. 
Pinus ayacahuite, 2,500 m. Ill a IV. 
Pinus canariensis, 2.800 m. Ill a IV. 
Pinus cembroides, 3,000 m. I a III. 
Pinus cubensis, 2,300 m. IV a V. 
Pinus edulis, 3,000 m. l a III. 

Pinus excelsa, 4,200 in. lll a IV. 
Pinus flexilis, 4,000 m. l a III 
Pinus gerardiana, 4,000 m. [a III. 
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Pinus lambertiana, 2,500 m. IV a V. 
Pinus leiophylla, 3,700 m. lll a IV. 
Pinus longifolia, 3,000 m. IV a Y. 
Pinus montezumae, 4,500 m. ll a IV. 
Pinus monticola, 3,000 m. IV a VI. 
Pinus patula, 3,300 m. Jll a IV. 

Pinus ponderosa, 4,000 III a IV. 

Pinus pseudostrobus, 3,500 m. IV. 
Pinus silvestris, 2,200 m. IV a VL 
Pinus teocote, 3,500 m. Ill a VI. 
Populus alba, 3,000 m. Ml a VÍ 
Populus euphratica, 4,500 m. la LV. 
Populus monilifera, 3,000 m. IV a V. 
Populus nigra, 4,000 m. IV a VÍ 
Populus trichocarpa, 4,500 m. IV a VI. 
Pseudotsuga douglasii, 3,300 m. IV a VI. 
Quillaja brasiliensis, 2,500 m. I a IT. 
Rhus succedanea, 2,500 m. Ill a IV. 
Rbus vernicifera, 2,500 m. Ill a IV. 
Salix todos, 3,000 m. la VI. 
Widdrigtonia juniperoides, 3,000 m. la IV. 
y otras especies. 


EN TERRENOS REGADOS 
Siempre que se disponga de riego, la mencionada oficina recomenda- 
rá las siguientes especies exóticas en ¡as regiones que se citan: 


Abetos (Abies) todos, Il a VL 
Aromo de Australia (Acacia melanoxylon) Ta IV. 
Araucaria del Brasil (Araucaria brasiliensis) l a IV. 
Torny Bambu (Bambusa arundinacea) l a Il. 
Bambu balkua (Bambusa balcoa) I a IL 
Castaño común (Castanea vesca) a Il a IV. 
Catalpa (Catalpa) todas, ll a IV. 
Cedros [Cedrus) Il a IV. 
Cipreses (Cupressus) I a IV. 
Pinos colorados del Cabo, (Dacrydium) I a IV. 
_Karri (Eucalyptus diversicolor) I a LV. 
Gomero azul (Eucalyptus globulus) l a IV. 
Tuar (Eucalyptus gomphocephala) I a 1V. 
Tallow wood (Eucalyptus microcorys) l a 1V. 
Wandoo (Eucalyptus redunca) l a IV. 
Giant Gum (Eucalyptus regnans) la IV. 
Caoba roja (Eucalyptus resinifera) l a IV. 
Gomero de Maná (Eucalyptus viminalis) la IV y otros. 
Fresnos (Fraxinus) todos IV a VI. 
Hikoris (Hicoria) todos IV a V. 

(15) 


¿AS SSETITI AS 
. . 
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Pacai (Inga feuille1) [a II 

Jacarandá (Jacaranda) todos I a LIT norte. 

Nogales (Juglans) todos ¿I a IV. 

Alerces (Larix) todos lll a VI. 

Cedro incienso (Libocedrus decurrens) 111 a e 

Mango (Mangifera indica) l a II. 

Piceas (Picea) todas III a VI. 

Pino blanco mexicano (Pinus ayacahuite) ñ a LV; 

Pino tea de las Canarias (Pinus canariensis) 1 a IV. 
Pitchpine de la Carolina (Pinus cubensis) 1 a 1V. 
Pitchpine de Nueva York (Pinus echinata, mitis) Il a IV. 
Pino blanco del Himalaya (Pinus excelsa) L a 1V. 

Pino tea del Himalaya (Pinus longifolia) La IV. 
Pitchpine de Montezuma (Pinus montezumae) Il a IV. 
Pino amarillo americano (Pinus ponderosa) Il a 1V. 

Pino de Torrey (Pinus torreyana) 1 a IV. 

Mañíus exóticos (Podocarpus) Il a IV. . 

Alamos (Populus) todos 1 a IV. | 

Pinos Oregón (Pseudotsuga) Il a IV. 

Encina blanca macrocarpa (Quercus macrocarpa) Il a IV. 
Encina blanca pedunculada (Quercus peeunculata) II a IV. 
Quillay del Brasil (Quillaja brasiliensis) l a II. 

Acacia blanca (Robinia pseudacacia) Il a IV. 

Sauces (Salix) todos l a Vl. 

Pino colorado (Sequoia sempervirens) I a IV. 

Teak (Tectona grandis) l a Il. 

Tuias (Phuja) l a IV 

Olmos (Ulmus Il a IV 


y Otras especies. 


Tratándose de otras especies: o de otras condiciones de cultivos no 
incluídas en las listas anteriores, la Dirección de Impuestos Internos que: 
da facultada para resolver la aceptación o no, previo informe de la Inspec- 
ción de Bosques. 

Plantaciones hechas con riego sólo en los primeros dos años de su 
vida, se considerarán como hechas en rulo. 

Art. 17.—En las dunas y arenales movedizos, faldeos accidentados, 
cajas de ríos, y correcciones de cerros y vertientes, los dueños están obli- 
gados a hacer las obras de defensa necesarias, para proteger las plantacio- 
nes proyectadas, antes de poner los árboles. Igualmente están obligados a 
mantener las obras de defensa en buena conservación y de aumentarlas 
cada vez que el caso lo requiera. 

Art. 18. Los interesados en la liberación del impuesto deberán acre- 
ditar anualmente el númere de árboles o arbustos todavía existentes por 
hectárea y por especie. 

También están obligados a avisar u la Dirección de opc Inter- 
nos cuando quieren efectuar una corta de árboles que deja a los restantes 
en distancias mayores de 4<4 metros o que suprime el bosque totalmente, 
y deben declarar si estas cortas son para la O natural del bos- 


ya e rs A 


e. ] 


SERVICIOS AGRÍCOLAS 29 


que, su plantación nueva con otras especies, o si es para suprimirlo del 
todo. 

Art. 192. Las plantaciones de árboles frutales hechas en rulo en terre- 
nos no aptos para diversos cultivos agrícolas turnados y las regadas a lo 
mas durante los dos primeros años de su vida en terrenos de la misma 
calidad, se considerarán también como bosques cuando son de nogales, 
olivos, castaños, almendros y damascos. 

Las arboledas frutales plantadas en terrenos netamente agrícolas, de 
riego y de secano, no serán consideradas como bosques 


Fomento de la Pesquería 


LEYES Y REGLAMENTO 
Sar tiago, 24 de Junio de 1907. 


Ley núm. 1,949.—Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su apro- 
bación al siguiente 


PROYECTO DE LEY: 


Artículo 1.2 Desde la fecha de la promulgación de la presente ley, se 
concede a las embarcaciones de bandera nacional, que se ocupen exclusi- 
vamente en el ejercicio de la pesquería, una prima anual de quince pesos 
por tonelada de desplazamiento, y de diez pesos por tonelada de peces y 
mariscos frescos que internen para el consumo del país. 

El monto total de esta prima no podrá exceder de doscientos mil pe- 
sos al año, pero si las primas que hubieren de pagarse fueren mayores 
que la suma indicada, ésta se distribuirá a prorrata del tonelaje total de 
las naves y del tonelaje de pesca que corresponda a cada embarcación. 

Las primas que establece este artículo se pagarán integramente du- 
rante diez años; en los cinco siguientes años siguientes se pagará un cin- 
cuenta por ciento, y un veinticinco por ciento en los cinco últimos años. 

Art. 2.2 Para los efectos de la prima de tonelaje de desplazamiento, 

sólo se tomarán en cueuta embarcaciones de quince a doscientas cincuenta 
toneladas. 

Art. 3.2 Queda autorizado el empleo de las redes de arrastre para las 
embarcaciones que se ocupen en la pesca. - 

Art. 4.2 Para instalar y explotar criaderos de moluscos, el Presidente 
de la República podrá dar en arrendamiento, hasta por veinte años, pla- 
yas O parte de mar, en secciones que no excedan de cuatro hectáreas. 

El arrendatario dejará siempre expedito el tráfico 

Podrá, asimismo, dar en arrendamiento, en subasta pública, por un 
término que no exceda de veinte años, hasta la mitad de los bancos de 
moluscos existentes, con la obligación de renovarlos. 

Art. 5.2 El pescado, el marisco y su embalaje se considerarán como 
carga de cuarta clase para los efectos de la tarifa que rije actualmente en 
los Ferrocarriles del Estado; y tendrá un recargo de veinticinco por ciento 
cuando el transporte se efectúe por trenes ordinarios de pasajeros. 
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Si se modificaren las tarifas actuales de la Empresa, la carga antedi- 
cha se clasificará en la categoría que corresponda al flete de cuarta clase 
antes indicado. 
| Art. 6.2 El Presidente de la República dictará las disposiciones nece- 
sarias para reglamentar la pesquería, el fomento de esta industria, el pago 
delas primas y las medidas que aseguren el cumplimiento de esta ley. 

Derógase en lo que fuere contrario a esta ley lo dispuesto en la de 
Organización y Atribuciones de las Municipalidades, de 22 de Diciembre - 
de 1891. 

Y, por cuanto oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo, por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 
República.—Pebro MontT.—Gonzalo Urrejola. 


Santiago, 24 de Enero de 1919. 


Ley núm. 3,480.—Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su apro-. 
- bación al siguiente 


PROYECTO DE LEY: 


Artículo 1.2 Desde la fecha de la promulgación de la presente ley se 
pagarán integramente, por un nuevo plazo de diez años, las primas de fo- 
mento de la pesquería, establecidas en la ley núm. 1,949, de 24 de Junio' 
de 1907. 

El Presidente de la República dictará las disposiciones y reglamentos 
necesarios para que las primas por peces y mariscos sean efectivamente 
distribuidas entre los pescadores. 

Art. 2.2 Reemplázase en el inciso 3.? del artículo 4.? de la citada ley, 
la palabra «moluscos» por la palabra «mariscos». 

Y, por cuanto oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 
República.—Juan Lurs Sanruentes.—Luis Serrano 4. 


REGLAMENTO 


Santiago, 25 de Enero de 1919. 


Sec. 1.2.—Núm. 71.—Visto el informe precedente y lo dispuesto por. 


los artículos 619 y 622 del Código Civil y el artículo 6.2 de la ley número 


1 949, de 24 de Junio de 1907, que faculta al Presidente de la República 
para reglamentar la pesquería, dictar las disposiciones necesarias para el 
fomento de la misma, el pago de las primas y asegurar el cumplimiento 
de sus demas disposiciones y declara derogado en lo contrario a dicha ley 
-,. lo dispuesto en la de Organización y Atribuciones de las Municipalidades 
de 22 de Diciembre de 1891 y teniendo presente la conveniencia de sub- 
sanar algunas deficiencias anotadas en el reglamento de 29 de Marzo de 
1916 y de consultar las nuevas a de la ley de pesca aprobada 
por el Congreso, | 
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Decreto: 


El ejercicio de la pesca queda sujeto al siguiente reglamento: 
TíruLo 1—PRroHItBICIONES Y VEDAS 


Artículo 1.2 Se prohibe la pesca, la venta y el expendio del pescado 
y del marisco en los períodos de tiempo que a continuación se expresan: 

1.2 Para las truchas, desde el 1.* de Agosto hasta el 1.2 de Noviembre. 

2.2 Para los pejerreyes, desde el 15 de Octubre hasta el 15 de Enero: 

3.0 Para los Pichigiúenes, desde el 15 de Septiembre hasta el 15 de 
Diciembre. 

4.0 Para los salmones y truchas alpinas, desde el 1.2 de Mayo hasta 
el 1.2 de Septiembre. 

5.2 Para las ostras, desde el 20 de Septiembre hasta el 1. de Marzo. 

Las ostras mariscadas antes del 20 de Septiembre podrán ser vendi- 
das y expendidas hasta el 10 de Octubre. 

6.2 Para los choros o mejillones, desde el 1.2 de Septiembre hasta el 
1.2 de Marzo. 

1.2 Para las cholgas, desde el 1.2 de Septiembre hasta el 1.2 de Enero. 

8.0 Para los choritos, quilmahues y dayes, desde el 1,2 de Noviembre 
hasta el 1.2 de Febrero. | 

9.2 Para los ostiones, desde el 1. de Marzo hasta el 1.2 de Mayo. 

10. Para las apancoras o jalvas, reinas, remadoras y peludas, desde 
el 1.¿de Abril hasta el 1.2 de Septiembre. 

11. Para las jaivas coloradas, cangrejos y talicunas, desde el 1. de 
Octubre hasta el 1. de Mayo. 

12. Para las langostas de Juan Fernández, desde el 1.2 de Octubre 
hasta el 1.2 de Enero. (1). 

Las langostas de Juan Fernández pescadas antes del 30 de Septiem- 
bre podrán ser desembarcadas, vendidas y expendidas hasta el 15 de 0Oc- 
tubre siguiente. 

13. Para los camarones de mar y de río, desde el 1. de Octubre 
hasta el 1.2 de Enero. | | 

14. Para las centollas, en las provincias de Llanquihue y Chiloé, 
desde el 1.2 de Noviembre hasta el 1 de Mayo y en el Territorio de Ma. 
gallanes, desde el 1.2 de Junio hasta el 1. de Octubre. 

Art. 2. La Dirección General de los Servicios Agrícolas podrá auto- 
rizar la extracción de moluscos en períodos de veda, en los bancos de difí- 
cil explotación en la época reglamentaria, siempre que éstos productos 
- sean colocados en depósitos especiales, señalados o aceptados por dicha 
repartición; en donde permanecerán hasta el período de libre expendio. 

Art. 3. Prohíbese lo exportación de peces y mariscos frescos en los 
períodos designados en el artículo 1 * del presente reglamento. 


A 


(1) Por decreto número 1264, de 23 de Septiembre de 1922, se fijó como plazo de 
veda para los ejemplares machos y hembras de langosta desde el 1.0 de Junio hasta el 
31 de Agosto. La pesca de este marisco efectuada antes del 1.0 de Junio podrá vender- 
se hasta el 15 de Julio siguiente. 
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Se escluyen de la prohibición de vender, transportar y esportar, . los 
peces criados en establecimientos especiales que se encuentren controla. 
dos por la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza. 

Art. 4.2 Los establecimientos particulares de producción y crianza 
industrial de peces y mariscos podrán procurarse los reproductores du- 
rante los respectivos períodos de veda, previa autorización de la Dirección 
General de los Servicios Agrícolas. 

Art. 5.2 Prohíbese establecer en los cursos de agua, sean ríos, esteros 
o canales, aparejos fijos de pesca, a excepción de las trampas que usen los 
establecimientos de piscicultura con permiso del Gobierno. 

Art. 6.2 Los peces y mariscos destinados a la venta y al expendio 
deberán cumplir con las siguientes exigencias de tamaño. | 

1.2 Los pejerreyes deberán tener un tamaño mayor de 18 centí- 
metros. 

2 Las truchas, mayor de 20 centímetros. 

3.2 Las lisas, mayor de 25 centimetros. 

4. Los robalos, mavor de 30 centímetros. 

5.2 Los salmones y truchas alpinas, mayor de 40 centímetros. 

El tamaño de los peces será tomado desde la boca hasta el extremo 
de la cola. 

6.2 Las ostras, mayor de 9 centímetros. 

7." Los ostiones, mayor de 8 centímetros. 

8.2 Los erizos, mayor de 10 centímetros. 

El tamaño de las ostras, ostiones v erizos será tomado en el diámetro 
mayor. 

9.2 Los choritos, dayes y quilmahues, mayor de 4 centímetros.» 

10. Las machas, mayor de 7 centímetros. 

11. Los choros o mejillones y las cholgas, mayor de 10 centímetros. 

El tamaño de los choritos, dayes, quilmahues, machas, choros o me- 
Jillones YA cholgas, será tomado en su dimensión mas larga. | 

12. Las langostas machos de Juan Fernandez, a de 25 centí- 
metros. 

13. .os camarones de río y vega, mayor de 12 centímetros. 

14. Los camarones de mar, mayor de 6 centímetros. 

El tamaño de las langostas de Juan Fernández, camarones de río, de 
vega y de mar, será tomado desde la punta del caparazón hasta la raiz de 
las aletas caudales. - 

15. Las centollas machos, mayor de 15 centímetros. 

El tamaño de las centollas será tomado desde la punta superior del 
caparazón hasta el extremo opuesto. 

Art. 7. Prohíbese la pesca de ejemplares hembras de langostas de 
Juan Fernández y centollas. (1) 

Art. 8.2 Prohíbese el uso de las rastras ostreras con fondo de cuero, 
y del candelero o vara con puntas metálicas, como medio de pesca para la 
explotación de los bancos de ostras, de choros y de cholgas. 

La dimensión de las mallas de las rastras ostreras será a lo menos de 
cinco centímetros de nudo a nudo. 


(1) El decreto 1264 de 23 de Septiembre de 1922 prohibe sólo la pesca de ejem: 
plares hembras de centollas, 
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Art. 9.2 La explotación de los bancos de moluscos existentes en los 
puertos habilitados para el comercio, sólo podrá efectuarse durante las 
horas que señala el artículo 45 del Reglamento General de Policía Marí- 
tima (1). 

Art. 10. Prohíbese la pesca de moluscos y el lavado de los peces en 
las vecindades de los desagúes de las poblaciones u otros parajes inade-, 
cuados para estos usos, por razohes de higiene y salubridad; como asimis- 
.mo, el empleo de materias colorantes para mistificar el valor comestible y 
comercial del pescado. 

Art. 11. Prohíbese echar a las aguas dulces y estuarios, residuos o 
sustancias nocivas a la vida de los peces; la pesca con sustancias explosi- 
vas y la venta de los peces y mariscos capturados por estos medios. 

Art. 12. El fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
tres artículos precedentes, será fiscalizada por las autoridades marítimas 
dependientes de la Dirección General de la Armada y por el personal de 
la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza 

Art. 13. Las ostras que procedan de bancos naturales, no podrán ser 
embarcadas o entregadas para el consumo, antes de haber permanecido 
en los depósitos fijos o flotantes por el término de diez días a lo menos. 

Entiéndese por depósito fijo, un recinto donde pueda retenerse artifi- 
cialmente el agua a distintos niveles; y por depósito flotante, una cons- 
trucción de cualquiera forma y tamaño, exclusivamente destinada al al- 
macenamiento de las ostras, y en la que quede asegurada la limpieza y 
constante renovación del agua. 

Esta exigencia podrá ser comprobada mediante un certificado del Res- 
guardo del puerto de procedencia. 

Art. 14. La Inspección General de Bosques, Pesca y Caza, fijará, de 
acuerdo con las autoridades marítimas del lugar, la ubicación de los de- 
pósitos mencionados en los artículos 2.2 y 13 del presente reglamento, en 
forma que queden cómodamente situados para el propietario y en situa- 
ción de que se asegure también la hijiénica conservación del marisco. 


TíruLo I.—De Las PRIMAS 


Art. 15. Las primas a que se refiere el artículo 1. de la ley 1,949, 
del 24 de Junio de 1907, serán mandadas pagar anualmente por el Minis- 
terio de Industria, en couformidad a las siguientes prescripciones: 

Los interesados deberán presentarse con los certificados correspon- 
dientes en los meses de Enero y Febrero de cada año. 

No se pagarán las primas, cuyas solicitudes sean presentadas después 
del plazo indicado. 


(1) Art. 45, Reglamento General de Policía Marítima. Los puertos de la Repúbli- 
ca se abrirán a las 5 horas, desde el 15 de Abril hasta el 14 de Octubre, y a las 4 ho- 
ras, desde el 15 de Octubre hasta el 14 de Abril inclusive; y se cerrarán en todo tiem- 
po a las 21 horas, a menos que ocurra el caso de urgencia repentina o socorro, o que 
preceda la correspondiente licencia de la autoridad marítima.—En el Territorio de 
DOS durante los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, se cerrarán a las 

horas 
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Art. 16. Las empresas o compañías pesqueras que se acojan a los be- 
neficios de las primas por tonelada de Po O mariscos, estarán obli- 
gadas a ceder a los pescadores, a lo menos el 50% de la prima anual que 
perciban. 

Para este efecto, darán a los pescadores, un recibo por cada entrega 
de pescado y marisco, que sirva, a la vez que de comprobante de la pesca 
efectuada, para el control del camplimiento de esta disposición. 

Al solicitar el pago anual de las primas, las empresas o compañías en. 
referencia, deberán acompañar ¡os centificados que acrediten el abono de 
la cuota de prima que hayan acordado a los pescadores, requisito inmdis- 
pensable para el pago de las mismas. 

Art. 17. Las naves destinadas a la pesca que se acojan a los benefi- 
cios de la citada ley de pesca, deberán inscribirse en un registro especial 
llevado por la Dirección General de la Armada, en conformidad a lo dis. 
puesto en la ley General de Navegación del 24 de Junio de 1878 y núme- 
ro 1,060, del 10 de Agosto de 1898. | 

La inscripción será transcrita al Ministerio de Industria y se tomará 
razón de ella en la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza. 

Art. 18. El tonelaje de registro de las naves destinadas a la pesca, se 
acreditará con el certificado de la matrícula expedido por la autoridad in- 
dicada en el artículo anterior. 

Art. 19. Prohíbese que las naves destinadas a la pesca, sean dedica- 
das al transporte de mercaderías o materiales extraños a los exigidos por 
los menesteres de esta industria. | 

La infracción a esta disposición hará perder al propietario de la nave, 
todo derecho a la prima por tonelaje. 

Exceptúanse de esta probibición, las mercaderías y materiales exlgi- 
dos por los menesteres de la industria pesquera y que sean ocupados o 
consumidos por el personal de abordo o por los pescadores que operen 
auxiliados permanentemente por la nave. 

Art. 20. No se pagará la prima por tonelaje de naves que no acredi- 
ten haber tenido por lo menos doscientos cuarenta días de mar empleados 
en la pesca, en cada año calendario. 

Este hecho se comprobará con el certificado de las autoridades marí- 
timas o funcionarios que hagan sus veces, del lugar o lugares en que hu- 
biera estado pescando la nave. 

Para este efecto, las naves deberán dar aviso a'su llegada y salida en 
cada puerto de arribada, a dichas autoridades, las que da constancia 
del tiempo intermedio. 

Art. 21. Para el pago de las primas por tonelada de peces y mariscos, 
sólo se tomarán en cuenta los peces y mariscos comestibles, y entre estos 
últimos, las ostras, los choros, las cholgas, las machas, los ostiones, los 
plures, las jaivas, los cangrejos, los camarones, las apancoras y los 
PICOS. ] 

Art, 22. El desembarco de los peces y mariscos, para los efectos del 
pago de las primas contempladas en la ley 1,949, de 24 de Junio de 1907, 
sólo podrá efectuarse en los siguientes puertos: Arica, Pisagua, Iquique, 
Tocopilla, Antofagasta, Caldera, Huasco, Coquimbo, Tongoy, Los Vilos, 
Papudo, Valparaíso, San Antonio, Constitución, Tomé, Talcahuano, San 
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Vicente, Coronel, Lota, Corral, Puerto Montt, Calbuco, Ancud, Castro, 
Melinka y Punta Arenas. 

Art. 23. La habilitación de un puerto de mar, no comprendido entre 
los anterjormente citados, se hará por el Ministerio de Industria y a peti- 
ción de uno o más empresarios de pesca. 

Los peticionarios deberán acreditar con certificados de las autorida- 
des marítimas y de aduanas del puerto correspondiente, estar ocupados 
preferentemente de la industria de la pesca; acompañarán además, un me- 
morándum en que se especifique el número y valor de las embarcaciones 
y toda infcrmación que justifique la habilitación que se solicita. 

Los interesados no podrán considerar habilitado el puerto antes que 
se dicte el decreto respectivo. 

Los peces y mariscos desembarcados antes de la habilitación, no darán 
derecho a prima. 

Art. 24. La cantidad de peces y mariscos que se desembarque en cada 
arribada, se acreditará por medio de un certificado expedido por el funcio- 
nario o empleado a cargo del resguardo de aduana. 

Art. 25. Los certificados se expedirán por triplicado en formularios 
impresos, foliados y timbrados por la Inspección General de Bosques, 
Pesca y Caza, oficina que los proporcionará a los interesados previo pago 
de su valor. 

Estos talonarios constarán de tres secciones iguales, quedando las ma- 
trices en poder de la aduana cuya dependencia lo expida; una de las otras 
secciones será remitida el último día útil de cada mes, por esa misma au- 
toridad a la citada Inspección General de Bosques, Pesca y Caza y la ter- 
cera se entregará al interesado para los efectos del cobro de las primas de 
producción. 

Art. 26. El certificado de que tratan los dos artículos precedentes, 
contendrá los siguientes datos: 

a) La fecha del desembarque; 

bh) El nombre de la persona o de la empresa que lo solicite; 

c) El nombre y número de la embarcación en que ha sido conducida 
al puerto la producción; 

d) El número de bultos desembarcados; 

e) El peso de los bultos; 

f) El nombre vulgar de los peces y mariscos contenidos en ellos; y 

y) La firma del empleado del resguardo que ha presenciado el desem- 
barque y la del jefe de quien dependa, y en caso de que esta autoridad no 
resida en el lugar, la firma del guarda pesca respectivo; 

Art. 27. Los certificados por arribada podrán ser canjeados trimestral. 
mente por los interesados en la Inspección General de Bosques, Pesca y 
Caza, por un estado en que se detalle la producción de pesca con opción a 
prima desembarcada durante dicho período. 

Art. 28. Las autoridades de aduana y las marítimas darán a los fun- 
cionarios dependientes de la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza 
em sus visitas a los puertos, las facilidades necesarias para controlar el 
- cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en el presente regla- 
mento y las informaciones relacionadas con la pesca local que estimen por 
conveniente solicitar. 
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Art. 29. Los bultos que contengan la pesca deberán tener un peso 
neto de cincuenta o cien kilógramos. (1) 

Art. 30. Se acepta para el embalaje del pescado y del marisco, los 
sacos, los cajones de madera y los cestos de mimbre, quila u otro producto 
vegetal que sea adecuado para tal objeto. ' 

Art. 31. Los resguardos y guarderías de pesca quedan facultados para 

rectificar el peso de los bultos y registrar su contenido, pudiendo admitirse 
una tolerancia de cinco kilógramos por bulto. (1) 

Si la falta de peso fuera mayor que la tolerancia indicada, el. pesca- 
dor perderá el derecho al certificado en toda la partida en que se notara la 
falta. 

Si el peso del bulto fuera mayor de cincuenta o cien kilógramos, la 
diferencia no se tomará en cuenta para los efectos del certificado. 

Art. 32. Cuando el resguardo sorprendiera que en una partida se han 
introducido materias extrañas, con el objeto de aumentar el peso de los 
bultos, no se extenderá el certificado; la partida no será considerada para 
los efectos de la prima; y oficiará al juez correspondiente que ejerce juris- 
dicción en lo criminal, para los efectos de las responsabilidades que afec- 
ten al delincuente. 

Art. 33. Prohíbese a los resguardos dar certificados cuando no se haya 
dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.2 o cuando se haya 1m- 
fringido cualesquiera de los períodos de veda establecidos en el artículo 
1.2 del presente reglamento. | 


TíruLo II.—De 10s CRIADEROS Y YACIMIENTOS DE MOLUSCOS 


Art. 34. Las solicitudes de arriendo de playas o partes de mar para 
Instalar criaderos de moluscos o faenas complementarias de pesca de alta 
mar, como ser: fábricas de conservas, secaderos de pescado, etc., serán pre- 
sentadas al Ministerio de Industria, el que previo informe de la Dirección 
General de los Servicios Agrícolas y oyendo a la Dirección Generai de la 
Armada y a la Junta de Puertos, se pronunciará sobre ellas. 

Los interesados deberán acompañar a su solicitud un eróquis del 
puerto, con indicación de la parte de costa cuyo arriendo se pide, 

El arriendo se concederá, previo depósito a la orden del Ministerio de 
Industria, de una suma equivalente a dos anualidades. i 

Kste depósito será devuelto al interesado una vez terminado el con- 
trato, si él se hubiera cumplido en la forma estipulada. 

Art. 35. La subasta de yacimientos de moluscos, a que se refiere el 
artículo 4.2 de la ley 1,949, de 24 de Junio de 1907, se llevará a efecto, 
previo informe de la Dirección General de los Servicios Agrícolas y auto- 
rización del Gobierno, ante el Gobernador Marítimo de la provincia a que 
pertenezca el lugar del yacimiento y en conformidad al plano que se levan- 
tará al efecto. 

La subasta se anunciará con anticipación de un mes a lo menos, por 
medio de avisos que se publicarán durante los primeros cinco días no fe= 
riados, en el Diario Oficial y en un diario de la cabecera del departamento 


(1) De acuerdo con la ley de pesos de los sacos se ha fijado el peso neto de los 
bultos de 40 a 80 kilógramos. 
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y por carteles que se fijarán con anticipación de quince días a la fecha de 
la subasta, en la oficina de la Gobernación Marítima respectiva. 

Art. 36. Il subastante acompañará una boleta de depósito por el 
equivalente al diez por ciente de: valor total de los cánones de arrenda- 
miento; quedará sujeto a las bases y condiciones de la subasta y a las dis- 
posiciones consignadas en las leyes. y reglamentos vigentes u que se dicten, 
referentes al ejercicio de la pesca. 

Será, ademas, condición de estos contratos, que el subastante renuncie 
a reclamar indemnización de perjuicios en caso de resolución del contrato 
decretada por el Presidente de la República, fundada a juicio de éste, en 
infracciones de sus estipulaciones o de las leyes y reglamentos vigentes. 

Art. 37. Los chilenos o extranjeros domiciliados que quieran maris- 
car en bancos o yacimientos que no hayan sido dados en arrendamiento 
en conformidad a la ley, pagarán a título de tal, la suma de tres pesos 
moneda corriente por cada bulto de choros, choritos, cholgas y erzzos del 
mismo peso (1). 


2 Igualmente pagarán la suma de veinte centavos por cada ejemplar 


de langosta de Juan Fernández y cinco centavos por cada ejemplar de 
centolla. 
Estos pagos se devengarán, aun cuando los bultos contuvieran otras 
especies de mariscos, en cualquiera cantidad. 

Por los bultos cuyo peso neto sea superior a cincuenta kilógramos y 
no mayor de cien, se pagará el duplo de las sumas indicadas. 

Art. 38. El producido de los cánones indicados en el artículo prece- 
dente será destinado, previa autorización suprema y de acuerdo con la 
Dirección General de los Servicios Agrícolas, a las necesidades extraordi- 
narias de los servicios de la Iuspección General de Bosques, Pesca y Caza; 
dándose preferencia a la renovación de los bancos de moluscos, a mejoras 
de su explotación y al fomento de la industria pesquera en general. 

Art. 39. Los pagos se efectuarán en la oficina del resguardo de adua- 
na del lugar de desembarque y se acreditarán con un sello de plomo que 
se colocará por el resguardo en los bultos que contengan la pesca. 

En los lugares donde no haya resguardo de aduana, estas sumas serán 
percibidas por un guarda pesca oficial. 

El empleado que reciba el pago dará a cada interesado un certificado 
en el cual conste el número de bultos sellados en cada operación, el nom- 
bre del pagador, la suma percibida y su data. 

Estos recibos se estenderán en los talonarios que al efecto proporcio- 
nará la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza 

Art. 40. Las oficinas y guarderías receptoras depositarán el último día 
no feriado de cada mes, en la Tesorería Fiscal respectiva, las sumas per- 
cibidas durante este tiempo. 

Los depósitos a que se hace referencia en el inciso anterior se abona- 
ran a la orden del Ministerio de Industria en la cuenta entradas de la Ins- 
pección General de Bosques, Pesca y Caza, abierta en la Tesorería Fiscal 


de Santiago; dando cuenta al mismo tiempo de dicha operación a la citada 


oficina, la que proporcionará los formularios del caso. 


(1) Por decreto 1480 de 28 de Septiembre de 1923, se derogó este artículo y el 42. 
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Donde no hubiera Tesorería Fiscal, estas sumas se depositarán en 
cualquiera oficina bancaria o de ahorro, con cargo a la Tesorería Fiscal 
del departamento. | 

Art. 41. Los pescadores que no hubieran incurrido en las penas esta- 
blecidas en este reglamento, podrán desembarcar libre de todo derecho de 
extracción, hasta la cantidad de veinte kilógramos de choros, ostras y cho- 
ritos para su uso personal, por embarcación, por día y por arribada. 

Art. 42. Las oficinas de aduana, de los Ferrocarriles del Estado y par- 
ticulares, no permitirán que se entregue para su embarque o trasporte, 
ningún bulto de mariscos cuya extracción quede gravada por el presente 
reglamento, que no lleve el sello correspondiente y cuya procedencia no se 
acredite con el certificado respectivo (1). 

Las Municipalidades cooperarán, dentro de sus atribuciones, al mejor 
cumplimiento de esta disposición, vigilando la venta y el expendio. de 
mariscos que no hayan pagado los derechos respectivos. 


TíruLo IV. —DisPosICIONES GENERALES 


Art. 43. Los pescadores que se acojan a los beneficios de la ley 1 949, 
del 24 de Junio de 1907, tendrán libre acceso a las playas y tierras contl- 
guas de uso público, no destinadas a servicios fiscales o particulares por, 
decreto supremo, en toda la extensión que fuere necesaria para los menes- 
teres de la industria, sin otras limitaciones que las impuestas por las auto- 
ridades marítimas respectivas, en conformidad al Reglamento General de 
Policía Marítima. 

Las mismas autoridades velarán porque se respete el derecho de los 
pescadores al uso de las playas y tierras contiguas de cualquier dominio, 
en conformidad a e dispuesto en los artículos 612 y 613 del Código 
Civil (2). . 

Art. 44. Todos Tos individuos o empresas dedicados a la industria de 
a pesca, se acojan o no a los beneficios de la ley. 1949, del 24 de Junio 
de 1907, quedan obligados a proporcionar a la Inspección General de Bos- 
ques, Pesca y Caza las informaciones estadísticas que se les solicite sobre 
el giro comercial e industrial de sus operaciones y determinadas en los for- 
mularios que al efecto se les facilitará. | 

Las empresas acogidas a la citada ley, quedan igualmente obligadas 
a facilitar a los funcionarios de la oficina antedicha, los medios de tras- 
porte que les permita cumplir con las comisiones de estudio de pesca que 
les encomiende el Gobierno. 


, 


(1) Derogado por el decreto 1480, de 28 de Septiembre de 1928. 

(2) Art. 612. (Código Civil). Los pescadores podrán hacer de las playas del mar, 
el uso necesario para la pesca, construyendo cabañas, sacando a tierra sus barcas y 
utensilios, y el producto de la pesca, secando sus redes, etc.; guardándose, empero, de 
hacer uso alguno de los edificios o construcciones que allí hubiere, sin permiso de sus 
dueños, o de embarazar el uso legítimo de los demás pescadores. 

Art. 613. (Código Civil). Podrán tambien, para los espresados menesteres, hacer 
uso de las tierras contiguas hasta la distancia de ocho metros de la playa; pero no to- 
carán a los edificios o construcciones que dentro de esa distancia hubiere, ni atravesa- 
rán las cercas, ni se introducirán en las arboledas, plantíos o siembras. . 
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Art. 45. Las Gobernaciones Marítimas de la República enviarán al 
Ministerio de Industria, dentro del mes de Enero de cada año, una copia 
de la matrícula de los pescadores inscritos en la respectiva Gobernación, con 
especificación de las subdelegaciones maritimas de residencia. 

Art. 46. Las naves destinadas a la pesca deberán llevar un gallardete 
blanco con guarda azul, de dos metros veinte centímetros de vuelo por 
noventa centímetros de vaina, quedando comprendida dentro de esta últi- 
ma dimensión, la guarda, que será de veinte centímetro de ancho; y el 
centro, a inmediaciones de la vaina, llevará escrito en color negro el nú- 
mero correspondiente a la inscripción. 

Art. 47. El transporte por ferrocarr:l de los peces y mariscos, podrá 
hacerse en los mismos bultos que han servido para su embarque, aplicán- 
dose la tarifa establecida en el artículo 5. de la ley de pesca. 

El flete de retorno de los bultos vacios al lugar de su procedencia, se 
cobrará al peso, aplicándose las tarifas en la forma indicada en el inciso 
anterior. 

Art. 48. Para los efectos del transporte por ferrocarril, sólo se acep- 
tarán para el pescado y el marisco los siguientes envases: 

1.2 Para la carga que deba viajar en carros de equipaje, conjunta: 
mente con otros artículos, sólo serán permitidas las cajas de madera con 
forro de zinc en forma que impida las filtraciones. 

2.2 Para la carga que deba viajar en carro completo o bien en carro 
frigorífico, sólo serán permitidos como envases: 

a) Los cajones de madera con dispositivos de ventilación; 

b) Las cajas pequeñas de madera o de cualquiera otra materia vege- 
tal y que formen con su java exterior, bultos de UEO reglamentario de 
cincuenta a cien kilógramos; 

c) Los cestos de mimbre, quila u otro producto vegetal susceptible de 
fácil aseo y desinfección; y 

d) Los sacos o mallas de lino, cáñamo u otra materia de celulosa. 

Art. 49. Prohíbese a las embarcaciones de pesca, a excepción de las 
que se dediquen exclusivamente a la caza de ballenas y se encuentren 
aparejadas para esta faena, llevar a bordo dinamita u otras sustancias ex- 
plosivas, como asimismo cualquier aparato o aparejo de pesca cuyo uso 
quede prohibido por el presente reglamento, bajo la pena establecida en 
el número 36 del artículo 496 del Código Penal, (1) que afectará al capi- 
tán de la embarcación, y si faltara éste, a todas las personas que la tri- 
pulan. 

TíruLo V.—De Las PENAS 


Art. 50. Las infracciones del presente reglamento podrán ser denun- 
ciadas por cualquiera del pueblo, y los infractores serán puestos a disposi- 
ción de la justicia ordinaria, y sufrirán la pena de prisión en su grado 
mínimo, conmutable en multa de uno a treinta pesos, en conformidad con 
el número 36 del artículo 496 del Código Penal. 


(1) Art. 496 (Código Penal). Sufrirá la pena de prisión en su grado mínimo, con- 
mutable en multa de uno a treinta pesos: : 

N.” 36. El que infringere los reglamentos de caza o pesca en el modo y tiempo 
de ejecutar una u otra o de vender sus productos, 
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Sin perjuicio, el Gobierno podrá cancelar el contrato de explotación, 
si se tratara de rematantes de bancos o yacimientos de moluscos; y la au- 
toridad maritima podrá cancelar la matrícula del infractor si fuera pesca- 
dor o mariscador libre. 

+ En caso de infracción al artículo 6.2 de este reglamento, se arrojará 
al mar el producto de la pesca, confiscándose, además, los artefactos usa- 
dos en ella cuando la infracción se refiera a lo dispuesto en el artículo 8.0. 

Art. 51. A los que faltaran al cumplimiento de las disposiciones del 
artículo 44 de este reglamento, mo se les dará curso a las solicitudes ae 
pago de primas, mientras no faciliten los datos pedidos. 

Art, 52. Los que pescaran con dinamita sufrirán la pena del pago de 
cincuenta a quinientos pesos de multa, conmutables en cuarenta a sesenta 
días de prisión, en conformidad a lo dispuesto en la ley del 3 de Julio 
de 1898. A 

Art. D3. Derógase el reglamento aprobado por decreto 201 del Minis- 
terio de Industria del 29 de Marzo de 1916, y las demás disposiciones re- 
oglamentarias dictadas con posterioridad. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Grobierno.—SANFUENTES.—Luis Serrano A. 


DisPosICIONES DEL CóDIGO CIVIL RELACIONADAS DIRECTA 
O INDIRECTAMENTE CON LA PESQUERÍA 


Art. 589. Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertene- 
ce a la nación toda. 

Art. 593. El mar adyacente, hasta la distancia de una legua marina, 
medida desde la línea de más baja marea, es mar territorial y de dominio 
nacional, pero el derecho de policía, para los objetos concernientes a la se: 
guridad del país y a la observancia de las leyes fiscales, se estiende hasta 
la distancia de cuatro leguas marinas medidas de la misma manera. y 

Art. 594 Se entiende por playa del mar la estensión de tierra que las 
olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las mas 
altas mareas. 

Art. 607. La caza y pesca son especie de ocupación por las cuales se 
adquiere el dominio de los animales bravíos. 

Art. 608. Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven natu- 
ralmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces; 
domésticos los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo 
la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas; y domesticados 
jos que sin embargo de ser bravíos por su naturaleza se han acostumbrado 
a la domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre. 

Art. 609. No se puede cazar sino en tierras propias, o en las ajenas 
con permiso del dueño. 

Pero no será necesario este permiso, si las tierras no asta ieian cerca- 
das, mi plantadas o cultivadas; a menos que el dueño haya prohibido ex- 
presamente cazar en ellas y notificado la prohibición. 

Art. 610. Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño, 
cuando por la ley estaba obligado a obtenerlo, lo que cace será para el due: 
ño, a quien ademas indemnizará de todo perjuicio. 


de) 
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Art. 611. Se podrá pescar libremente en los mares; pero en el mar 
territorial sólo podrán pescar los chilenos y los extranjeros domiciliados. 

Se podrá pescar también libremente en los ríos y en los lagos de uso 
público. 

Art. 612. Los pescadores podrán hacer de las playas del mar el uso 
necesario para la pesca, construyendo cabañas, sacando a tierra sus barcas 
v utensilios y el producto de la pesca, secando sus redes, etc.; guardándo- 
se, empero, de hacer uso alguno de los edificios o construcciones que allí 
hubiere, sin permiso de sus dueños o de embarazar el uso legítimo de los 
demás pescadores. 

Art. 613. Podrán también para los expresados menesteres hacer uso 
de las tierras contiguas hasta la distancia de ocho metros de la playa; pero 
no tocarán a los edificios o construcciones que dentro de esa distancia hu- 
biere, ni atravesarán las cercas, ni se introducirán en las arboledas, plan- 
tíos o siembras. 

Ar. 614. Los dueños de las tierras contiguas a las playas no podran 
poner cercas, ni hacer edificios, construcciones o cultivos dentro de los di- 
chos ocho metros, sino dejando de trecho en trecho suficientes y cómodos 
espacios para los menesteres de la pesca. 

En caso contrario ocurrirán los pescadores a las autoridades ale 
para que pongan el conveniente remedio. 

Art. 615. A los que pesquen en ríos y lagos no será lícito hacer uso 
alguno de los edificios y terrenos cultivados en las riberas ni atravesar las 
cercas. 

Art. 616. La disposición del artículo 610 sé extiende al que pesca en 
aguas ajenas. 

Art. 617. Se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal 
bravío y lo hace suyo, desde el momento que lo ha herido gravemente, de 
manera que ya no le sea fácil escarpar, y mientras persiste en perseguirlo; 
o desde el momento que el animal ha caído en sus trampas o redes, con 
tal que las haya armado o tendido en paraje donde le sea lícito cazar o 
pescar. 

Si el animal herido entra en tierras ajenas donde no es lícito cazar sin 
permiso del dueño, podrá éste hacerlo suyo. 

Art. 618. No es lícito a un cazador o pescador perseguir al animal 
bravío que es ya perseguido por otro cazador o pescador; si lo hiciere sin 
su consentimiento, y se apoderare del animal,- podrá el otro reclamarlo 
como suyo 

Art. 619. Los animales bravíos pertenecen al dueño de las jaulas, pa: 
jareras, conejeras, colmenas, estanque o corrales en que estuvieren ence- 
rrados; pero luego que recobran su libertad natural, puede cualquier per- 
sona apoderarse de ellos, -y hacerlos suyos, con tal que actualmente no 
vaya el dueño en seguimiento de ellos, teniéndolos a la vista, y que por lo 
demas no se contravenga el artículo 609. ; 

Art. 622. En lo demas, el ejercicio de la caza y de la pesca estará su- 
jeto a las ordenanzas especiales que sobre estas materias se dicten. 


240 RECOPILACIÓN 


Ñ 


Servicio de las pisciculturas y venta de peces criados 


(Aprobado por decreto Núm. 918, de 3 de Julio de 1918) 
REGLAMENTO 


DISPOSICIONES GENERALES 


Artículo 1.2 Para asegurar la existencia de los peces útiles aclimata- 
dos en el país; para propender a su distribución en todos los ríos y aguas 
apropiadas de la República y para fomentar la piscicultura en general, la 
Inspección general de Bosques, Pesca y Caza mantendrá en Río Blanco, 
en Lautaro y donde lo estime conviene el Gobierno, criaderos de peces 
destinados a la multiplicación de aquellas especies piscícolas que sean úti- 
les y apropiadas para las diversas aguas del país. 

Art. 2.2 Las Pisciculturas atenderán gratultamente las consultas de 
los particulares, única y exclusivamente sobre temas piscícolas, ya sean 
verbales o por escrito, sin derecho a remuneración especial, fijándose las 
horas para las consultas verbales los días hábiles de 10 a 12 A. M. 


DeL ADMINISTRADOR 


Art. 3.2 Para obtener el puesto de Administrador de una Piscicultura, 
los interesados deben presentarse a concurso, exhibiendo todos aquellos 
documentos que acrediten su competencia y honorabilidad, debiendo al 
mismo tiempo rendir una fianza equivalente a un año del sueldo asignado 
a estos empleos. | 

Art. 4.2 Son obligaciones del administrador: 

1.2 Velar por el fiel cumplimiento de todas las disposiciones conteni- 
das en el presente reglamento; 

2.2 Residir en el establecimiento mismo; 

3.2 Atender y dirigir diariamente la faena del criadero dentro de las 
siguientes horas: 8a 12 A.M.y 2a 6 P. M,, dedicando en las épocas 
oportunas, especial atención a la recolección de reproductores, al desove, 
incubación, cuidado y alimentación de las crías resultantes y también a la 
distribución de los alevines; 

4.2 Llevar la contabilidad del establecimiento de acuerdo con los li- 
bros que se indican mas adelante; 

5.2 Remitir a la Oficina Central dentro de los ocho primeros días de 
los meses de Abril, Julio y Octubre, una memoria trimestral detallada y 
dentro de los ocho primeros días de Enero de cada año, una memoria 
anual; 

6.9 Remitir, asimismo, a la Inspección General de Bosques, Pesca y 
Caza, dentro de los primeros ocho días del mes de Marzo, el detalle de los 
gastos que el criadero tendrá en el año siguiente, acompañando a la vez 
la inversión trimestral que se dará a estos fondos. 

Art. 5.2 Los administradores podrán, previa autorización del Inspec- 
tor General, visitar propiedades particulares, siendo de cuenta de los in- 
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teresados los gastos de viaje y demas asignaciones que en justicia deban 
pagar. | 
Art. 6.2 Serán de responsabilidad absoluta de los Aministradores la 
calidad de los trabajos que ejecuten, como asimismo la de los materiales 
y herramientas que adquieran. 

Art. 7.2 El Administrador de cada Piscicultura llevará la Contabilidad 
del Establecimiento de acuerdo con los siguientes libros: Diario, Caja, In- 
—ventario y Ventas. 

Art. 3.2 Los Administradores remitirán a la Inspección General los 
siguientes datos: a) trimestralmente un estado del movimiento de Fondos 
con sus documentos comprobantes correspondientes: bh) mensualmente un 
estado estadístico del movimiento de peces habido durante el mes y la 
existencia actual: y c) las órdenes de entrega y distribución a que se refiere 
el artículo 11. 

Art. 9.2 Los datos cuya remisión se exije en los artículos anteriores, 
deberán estar en poder de la Inspección General entre el 1.2 y el 8 de 
cada trimestre y mes respectivamente, dando lugar el no cumplimiento de 
esta disposición a una multa de diez pesos por cada día de atraso, que se 
hará efectiva por medio de la Tesorería Fiscal correspondiente. 


DE' LAS VENTAS 


Art. 10. Las Pisciculturas fiscales venderán peces u ovas, única y ex- 
clusivamente al contado y en dinero efectivo, y entregarán o distribuirán 
las mismas en virtud de órdenes ministeriales. 

Art. 11. Los precios serán fijados por el Ministerio de Tasa y no 
podrán ser alterados por ningún motivo sin previa autorización suprema. 

Art. 12. Los precios de los peces se entenderán sin envase, puestos 
en el Establecimiento. El criadero no responderá por remesas después de 
haber salido fuera de él. 

El pago se hará en la Tesorería Fiscal de Santiago o en las mas cer- 
canas al establecimiento de Pisciculturas, en depósitos a la órden del Mi- 
nisterio de Industria y Obras Públicas, pudiendo servir de intermediario 
entre el comprador y la Tesorería Fiscal, el Jefe del establecimiento, en 
aquellos casos en que el comprador tuviere dificultades para hacer el inte- 
gro directamente en la Tesorería. 

Art. 13. Jól Establecimiento facilitará, si el comprador lo desea, los ba- 
rriles u otras vasijas especiales de transporte siempre que deposite previa- 
mente a nombre del Administrador el valor de ellas, el que será reembolz 
sado al comprador una vez que devuelva aquellas en buenas condiciones 
y libre de fletes. 

Art. 14. En el precio de las ovas, siempre que el pedido sea superior 
a 5 000, se entiende tambien el embalaje. Pedidos menores de 5 000 paga- 
rán su embalaje aparte, cuyo valor se le asignará de mútuo acuerdo en 
cada caso. 


BECOPILACION -[16] 
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Art. 15. El despacho de cría chica (2 a 4 cm) de las especies salmo- 
noides: Salmón del Rhin, Trucha de los Alpes y Salmón de Arroyos se ha- 
rán en los meses de Agosto a Noviembre y el del Salmón Arco Iris de Oc- 
tubre a Diciembre. Cría más grande (1 a 15 cm.), de estas cuatro especies, 
se despachará en los meses de Abril a Junio. 

Ovas de las tres primeras especies de Junio a Agosto y la última, de 
Agosto a Octubre, Todas las demás especies piscícolas se despacharán, 
salvo convenio especial, en los meses de Abril a Junio. 

Art. 16. La fecha precisa del transporte será fijada en todo caso por 
el Administrador del Establecimiento, avisándole al comprador oportuna- 
mente. 

Art. 17. Los pedidos se admitirán durante todo el año y llegada la 
época oportuna se despachará por órden cronológico del pedido hasta el 
agotamiento de la existencia. | 

Sesá indispensable hacer los pedidos con anticipación de tres meses 
a lo menos, a fin de poder preparar debidamente el transporte. 

Artículo transitorio.—Con arreglo en lo dispuesto en el artículo 11 la 


lista de precios de los peces en venta, será la PIE Ionia hasta nueva reso- 


lución: 


$ 


Lista de los precios de los peces en venta 
/ 


4 


Salmón del Rhin, cría de........ 2a 4cm $ 5,00 
> » » E RAS Ta 10» 20,00 »  » 
> » » » dos sida 10 7 ns 30,00 »  » 
Trucha de. los Alpes cría de...... 2a 4» 5,00 » >» 
» » o» > » dos Ta 10 »> : 20.00.0357 
> > » » a O RN E 30,00 >» » 
Salmón de arroyos cría de....... 2.414 iO 5,00 >» » 
» » » » as la 10 20,00 >» >» 
> » » » oo aa 1.9 10 An 30,00 >»  » 
Salmón Arco Iris cría de 7 Ads 5,00 » >» 
» , » A (a 10. 20900 >» » 
» » » CO ea 11 a 15 » 30,00 »  » 


Reproductores de estas cuatro especies a $ 5,00 por kilo. 

Ovas a media incubación de estas cuatro especies a $ 15,00 el mil. 

Carpas de cualquiera de las tres variedades 5 a 10 cm. a$10, 00 el 
ciento. 

Carpas de cualquiera de las tres variedades 5 a 10 cm. $ 0, 00 el 
ciento. 


- ciento. 


-.. $ 8,00 elciento 


Tencas de 4a 8cm. a... 
» >, dai 15,00 » » 
Glanos de4a 8em.a... 8,00 » > 
> > ¿Ya 120 a 


15,00 » » 


el ciento 


Carpas de cualquiera de las tres variedades 11 a 15 cm. a $ 15,00 el 


e 
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ad no 3,00 el kilo 
| 300» » 
anrerrnnn retar 4,00 2» » 


a 


nos ca a 


cd, razón, date publíquese. e insértese en el Boletín de 
yes y Decretos del Gobierno, —SANTUENTES, —Ramón Briones Luco. 


£- 


Se Es 


Ñ 


de la Minería 


e 
fi 
x 


Enseñanza y Fomento... Ml 


E 


Y 
MEA 


e 
n 


ESCUELAS DE MINERIA 


Escuela de Minería de La Serena 


REGLAMENTO 
(Aprobado por decreto N.0 491 de 5 de Marzo de 1916) 


Artículo 1.2 La referida Escuela tendrá por objeto formar conducto- 
res de trabajos mineros y de Beneficiarios de minerales, 

Art. 2.2 Para ingresar al Establecimiento se requiere: 

a) Haber cursado los ramos correspondientes a los cuatro primeros 
años de instrucción primaria y rendir un examen de SES que justi- 
fique estos conocimientos; 

b) Estar exento de defectos físicos y gozar Us salud de con 
los trabajos de minería; 

c) Tener la edad de quince años; y 

d) Presentar un apoderado que resida en La Serena, a satisfacción 
del Director de la Escuela. 

Art 3. La admisión se efecturá en concurso ante una comisión de- 
sienada por el Ministerio de Industria y Obras Públicas y se asignarán las 
becas a los más aptos. 

Será motivo de preferencia, en igualdad de condiciones el que el pos- 


tulante sea hijo de padre minero. 


Art. 4.2 ll plan de estudio de dicha Escuela será el siguiente y se 
desarrollará en tres años, siendo uno común a ambos cursos y los otros 
dos especiales para cada uno de los cursos de-conductores de trabajos y de 
beneficiadores de minerales: 


PRIMER AÑO 
Horas 
semanales 


Aritmética y Elementos de Aljebra... NS di 6 
Elementos de Jeometría y Dibujo Lineal.. ........ .......o.o.o... 6 
Elementos de Física y principios de Mecánica......... EAN 6 
Elementos de Química (metaloides y metales usuales)........ 3 
Mineralogía primera parte... AS cd PEO 3 
ADA e DA A E A UR A 
JA EDITO e cart dos ME ll e ld alo RO 

nad UN SUE A DANI A 10 


-El resto del tiempo se distribuirá en conformidad al Reglamento, 
consultando los trabajos prácticos del laboratorio. 
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SEGUNDO AÑO 


Conductores de trabajos mineros 


Horas 
semanales 


Jeomeiría descriptiva, dibujo lineal y de máquina ........... 
Magúlhas y Mecanica a rd 
C)uimica (ensayes). on, Det pas 
Jeometría Práctica.. e 
Mineralogía segunda. a parte y soplete... A RO 
Jeología general... O E 
Preparación Mecanica oo cos robo o 
Contabilidad aa A 
Explotación Mia ccoo 
Mensuras de MIDAS. ..... a tir A 
Ortogralla a li A e 
A O 


NH 4D 0nNOomn0Oo 


¡ee 
o 


-Horas de clase.. 


beneficiadores de minerales 
Horas 
semanales 


Jeometría descriptiva, dibujo lineal y de máquinas.......... 
Máquinas y Mecánica..... o AO 
Química uses. AS os 
Jeometría Práctica.. A a e O 
Mineralogía segunda parte y sop ete o 
Metalurola La a e 
Preparación Mecanica... lots ao 

Contablldado cc o 
Ortoprala ac nenas esa Ud O 
JODA a ooo eta OO O | 


s 


DN UA Y DN DD y: 


Horas. de Clase... oa 
El resto del tiempo se distribuirá como en el primer año. 
TercER AÑO 


Conductores de trabajos mineros 

Horas 
semanales 
Dibujos y: proyectos. ate tooo. iia add oo A 
Máquinas y mecánica a 
Química o e o 
Contabilidad... a eo. o Dd a CAEN 
Preparación mecánica... .....2.-0. a 
Mensuras y nociones de código der mineria 00 A 


0 0 N 042 Ol 
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Horas 

semanales 
Elementos de petrografía y yacimientos minerales ............  D 
IICA OS e IDA oa ciao llas can ed 
LOTA AS e LTL 

Beneficiadores de manerales 

Horas 

semanales 
IDA TOY OCLOS.. Re alo DS LRD ca nd ona ndo o NO 
AI aS O ecanicas ao av os bono ed alo, ardia tar 
A) a po E 6 
AA CIO ANECA ICO IA IO O O E dll Lada ata 3 
CO O A ORTA Vio da dect rap de 
Metalurgia........ 6 
Salitre .... IA Ad a OS 3 
A A e AO O ainda op on a 2 
Horas de clase......... al 


El resto del tiempo se distribuirá como en los dos primeros años. 

Las asignaturas de química (ensayes), se harán en común para ambos 
cursos, asistiendo sólo tres veces por semana los alumnos del curso de Con- 
ductores de Trabajos Mineros. 

Art. 5.2 La Dirección de la Escuela de Minería de La Serena tendrá 
el siguiente personal: 


Un Director, com « ..... IE o $ 10,000 
Un Secretario Co ntador, O A a ad 3,600 
Un Inspector 1.” y Ecónomo, CON 3,600 
E DE OLOT CO as dd dd 3,000 


Art. 6. El Director de la Escuela podrá hacer clase con un máximo 
de trece horas semanales y con sueldo que no exceda de cinco mil pesos 
anuales. 

Art. 7.2 El Director de la Escuela será nombrado Director por el Pre- 
sidente de la República, y los profesores y empleados a propuesta del Di- 

rector del Establecimiento. 
Para ser nombrado profesor de los ramos técnicos, deberá el a 
do estar en posesión de un título profesional o de certificados que acredi- 
ten su competencia. 

Art. 8, Serán atribuciones del Director: 

a) Velar por el exacto cumplimiento de las obligaciones de todos los 
empleados; 0 

b) Matricular a los alumnos en cada una de las renovaciones de los 
Cursos; 

c) Fijar la distribución del tiempo; 
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d) Dar permiso para salir del Establecimiento a los alumnos, en caso 
de enfermedad u otros debidamente justificados; 

e) Suspender al empleado cuya conducta haga indispensable esta me- 
dida, dando cuenta a la Junta de Vigilancia; 

f) Visitar a menudo las clases laboratorios y demás depen os : 
de la escuela; | 

9) Nombrar las respectivas comisiones examinadoras, que seran for- 
madas por los profesores del mismo establecimiento y presidir esas comi- 
siones o designar el profesor que deba presidirlas; 

h) Pasar por lo menos una vez cada tres meses revista de los muebles, 
enseres y útiles del establecimiento, en conformidad al registro que debe 
llevar el secretario; 

2) Entenderse directamente con los alumnos y apoderados en todos 
los asuntos que tengan atingencia con el régimen escolar establecido; | 

3) Vigilar a los inspectores en el cumplimiento de las obligaciones | 
que les hayan encomendado y fijarles los turnos de servicio; 

) Suspender a los alumnos cuya conducta haga necesaria esta medi- 
da, y con el acuerdo de la Junta de Vigilancia, expulsarlos definitivamente; 

) Presentar anualmente al Ministerio, de acuerdo con la Junta de 
Vigilancia, el presupuesto de gastos fijos y variables que debe regir para 
el Establecimiento en el año próximo, y una memoria, también anual, de 
la marcha del Establecimiento, y rendir cuenta de la inversión dada a los 
fondos autorizados, en conformidad a las disposiciones replace y a 
las que se dicten sobre la materia. 

Art. 9.2 Serán atribuciones del Secretario: / 

a) Matricular a los alumnos que llenen los requisitos exigidos y firmar | 
las boletas de matrícula; 

b) Llevar la Contabilidad del Establecimiento; | 

c) Administrar por medio del Ecónomo todo lo relativo a la sección: 
cocina y lavandería y supervigilar por sí mismo la parte económica de 
todas las secciones de la Escuela, bajo las órdenes inmediatas del Director; 

d) Practicar cada mes un balance de la despensa y de los útiles del 
comedor, calculando con oportunidad que se hagan las compras necesa- 
rias, con el visto bueno del Director; 

e) Anotar en las libretas de los alumnos el: resultado semanal y los 
términos medios mensuales, llevando para esto al día los estados corres- 
pondientes; 

FA) Llevar un inventario de los celles, útiles y enseres del Estable- 
cimiento; : 

9) Hacer a los alumnos, una vez por semana, conferencias sobre de- 
beres sociales; | 

h) Permanecer en el Establecimiento y no ausentarse sino con el con- 
sentimiento del Director; 

2) Velar por la higiene y buena alimentación de los alumnos. 
Art. 10. Serán atribuciones de los profesores: 

a) Hacer sus clases a las horas que les fije el Director, s según los pla- 
ñes de estudio y programas adoptados; | 

b) Llevar un registro en que debe anotarse la asistencia, conducta, 
aplicación y aprovechamiento de los alumnos, debiendo el Director pasar 
a fin de cada mes, un estado resúmen de dicho libro; 


ENSEÑANZA Y FOMENTO DE LA MINERIA 251 


c) Formar parte de las comisiones examinadoras en conformidad a la 
distribución que haga el Director; 

d) Dirigir la práctica de los alumnos en la mina o establecimiento y 
en la época o épocas que el Director designare; 

e) Pasar al final de cada instrucción un informe al Director del Esta- 
blecimiento y dar cuenta.de los gastos efectuados en el curso de dicha ex- 
cursión; 

F Dirigir las experiencias industriales de la asignatura que profesare, 
por el tiempo y en las condiciones que el Director les asignare; 

y) Firmar después de hacer sus clases, un libro cid en que se in- 
dica la, materia de la clase recien hecha. 

Art. 11. En los casos de ausencia del Director será reemplazado por 
el profesor mas antiguo. 

Art. 32. Serán obligaciones de los Inspectores: 
| a) Ejercer la inspección constante sobre los: alumnos y velar por la 

conservación del orden y aseo, a cuyo efecto permanecerán constantemen- 
te en la Escuela, durante sus horas de trabajo, no ds ausentarse sin 
permiso del Director; 

b) Llevar un libro de asistencia de alumnos, en que se anotará tam- 
bién la conducta que ellos observaren en el tiempo que están confiados a 
su cuidado; 

c) Pasar mensualmente al Secretario un estado sobre la conducta ob- 
servada por los alumnos en sus respectivas secciones. 

Art. 13. Para obtener los títulos a que se refiere el número primero 
de este Reglamento, deberán los alumnos rendir un examen general ante 
una comisión compuesta de un miembro designado por el Ministerio de 
Industria y Obras Públicas, del Director y dos profesores del Estableci- 
miento designados por el Director. 

El examen será oral y escrito y durará cuarenta minutos como míni- 
mun y una hora y media como máximun. 

El Diploma respectivo será firmado por el Director del Estableci- 
miento y miembros de la comisión examinadora. 

Art. 14. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, podrá 
el Director del Establecimiento expedir certificados de competencia a los 
alumnos que antes de terminar definitivamente sus estudios, desearen re- 
tirarse del establecimiento por causa justificada. 

Estos certificados serán firmados por el Director y se consignará en 
ellos el tiempo que el alumno haya estado en el establecimiento y las 
notas que hubiere obtenido en cada asignatura, 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno. —BANFUENTES. — Angel Guarello. 
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Escuela de Minería de Copiapó 


Se HACE EXTENSIVO A ESTA ESCUELA EL REGLAMENTO DE LA LsCUELA 
DE MINERÍA DE La SERENA, Y SE LES DÁ DENOMINACIÓN A ESTAS 
ESCUELAS. | 


Santiago, 26 de Mayo de 1916. 


Secc. 1.2—Núm. 663.—Visto lo dispuesto en la glosa del ítem 504, 
del presupuesto del Ministerio de Industria y Obras Públicas y en el uso 


de la atribución que me confiere el Núm. 20 del art. 73 de la Constitución 
Política del Estado, 


DeEcrETO: 


Artículo 1.2 Las Escuelas de Minería dependientes del Ministerio de 
Industria y Obras Públicas, se denominarán en lo sucesivo, Escuelas Se- 
cundarias de Minería y tendrán por objeto. formar Conductores de Traba- 
jos mineros y Beneficiadores de Minerales y otorgarán los títulos corres- 
pondientes a estas profesiones, en conformidad a los Reglamentos eo 
tivos. 

Art. 2.0 Se hace extensivo a la Escuela de Minería de Ca el Re- 
glamento dictado para la Escuela de Minería de La Serena, por decreto 
Núm. 491, de 5 de Mayo del presente año, con excepción de los artículos 
DOY trausitorios del referido decreto. 

Art. 3.2 La Dirección de la Escuela Secundaria de Minería de Copia- 
pó, tendrá el siguiente personal: 


Un Director con. pa ON 
Un Secretario Contador « con, RUE CEN 3,600 
Un Inspector 1.* y Ecónomo con..... 0... 3,600 
Un Inspector 2 co arado 2400 
Un Tispector a con 1,300 


Art. 4.2 Para la enseñanza de la Escuela de Copiapó habe las sigulen- 
tes asignaturas: 


Horas — Sueldos 

Aritmética y elementos de Algebra.....oooooomimcco. 6 $ 1,500 
Geometría y Dibujo Lineal........... iz 6 1,500 
Geometría a dibujo lineal ye a Apáquina y di- sd 

bujos y o A Js E 2,150 
Geometría práctica... A A e 2 500 
Contabilidad . A O E 4 1,000 
Caligrafía y Ortografía... 4 840. 
a oe e E RS o PR 1,470 
Quimica, 11% .año cu E ao o 3 1,500 
Química, Il y MT año ó (ensayes).... o AO 226,000 
Metalurgia, I y 11 año.. : a e aL 5,000 
Mineralogía, Petrografía. y Yacimiento... o ol 6,500 


Preparación mecánica, 1 y II O de 6 - 3,000 


id re 
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Horas Sueldos 
Explotación de Minas, I ye Il año, mensura de minas y 
Código de Minería. a AOS 4 La 6,000 
Salitre .. aye $ ENE MENE LE 3 1,500 
Física y principios de 1 mecánica.. a eN 6 3,000 
Máquinas y Mecánica, I y Il año. A de DL) 5,000 
$ 47,060 


Los gastos generales de la Escuela durante el presente año, no podrán 
exceder de la suma de cincuenta y cuatro mil pesos ($ 54,000) a que alcanza 
el siguiente presupuesto: 


Para alimentación de alumnos, profesores y servidumbre.. ... $ 35,000 

Para gastos generales, excursiones, imprevistos, materiales de 
AORTA LGA CcIINOS 4 eya cto da nacos: os Bad ada te dle ae 35006 
¡RTS aS servidumbres decos sica ede cds mera amoo ge 6,000 
OL a ya 04000 


Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Grobierno.—SANFUENTES.—Angel Guarello. 


ESCUELAS INDUSTRIALES DE SALITRE 


A 


LkY QUE CREA EscuELAs INDUSTRIALES DE SALITRE 
EN ANTOFAGASTA E ÍQUIQUE 


Ley N.* 3365. Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el el- 
guiente 
PROYECTO DE LEY: 


Artículo 1.2 Establécese en cada una de las ciudades de Antofagasta 
e Iquique, una Escuela Industrial de Salitre, con un curso dedicado al es- 
tudio de la química industrial. 

Art. 2.2 Anexos a estas escuelas funcionarán laboratorios encargados 
de efectuar trabajos para el público, por los cuales cobrará el precio esta- 
blecido en la tarifa que fijará anualmente el Presidente de la República. 

Y por cuanto oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 


República. 


JuaN Luis SANFUENTES.— Ramon: Briones Luco.—Santiago, 19 ge 
Abril de 1918. 


DOS RECOPITA CIÓN 


Escuela Industrial de Salitre de Iquique 


REGLAMENTO INTERNO 
Aprobado por Decreto N.* 818, de 18 de Junio de 1918 


DISPOSICIONES GENERALES 


Artículo 1.2 La Escuela Industrial del Salitre de Iquique, tiene por 
objeto la enseñanza práctica de las industrias salitreras 1 mineras. 

Art. 2.2 La escuela funcionará con cinco cursos que pueden ser para- 
lelos o sucesivos, según sean las necesidades, quedando esto a juicio del 
Consejo de Profesores. 

Art. 3.2 Habrá un Consejo de Profesores, en el cual tod Cl 
todos los señores profesores, siendo su presidente. el Director del estableci- 
miento; en ausencia de éste lo reemplazará el Sub-Director. 


Art. 40 En el Consejo de Profesores se tomarán todos los acuerdos y. 


disposiciones referentes a la marcha interna del establecimiento, debiendo 
existir un libro de actas, que estara a cargo del escribiente. 


Art. 5.9 Los estudios de la escuela comprenderán once asignaturas de 


acuerdo con el plan y horario adjunto a este Reglamento. 
Art. 6.2 Los alumnos podrán seguir una o todas las asignaturas. 
Art. 7.2 Los alumnos que hayan seguido todas las asignaturas y ha- 


yan rendido todas sus pruebas finales satisfactoriamente, recibirán el título 


de Técnicos salitreros. Los que sólo hayan cursado hasta el cuarto año 
inclusive, obtendrán el título de Conductores de salitreras. 

Art. 8.2 Los títulos respectivos serán firmados por el Director del 
establecimiento. | 

Art. 9.2 Jel establecimiento proporcionará los útiles, material y reac- 
tivos para la práctica y' aprendizaje de los alumnos. 

Art. 10: Los alumnos deberán pagar el material o reactivos que por 
negligencia destruyeren o desperdiciaren; para esta disposición se obligará 
al apoderedo del alumno deposite en la Caja de Ahorros de Iquique la 
cantidad de veinte pesos ($ 20) a la orden de la Dirección de la Escuela. 

Art. 11. En el mismo- establecimiento funcionará un Laboratorio 
Químico, donde se efectuarán ensayos y análisis químicos para particulares. 

Art. 12. El valor que cobrará por estos trabajos no excederá del es- 


trictamente necesario pa cubrir los gastos de los reactivos empleados en 


ellos. 

Art. 13. El valor de estos eDaOR quedará a disposición del Minis- 
terio de Industrias y Obras Públicas el que ordenará su inversión, sea 
para adquisición de utiles o reparaciones de la Escuela. | 


Art. 14. Los trabajos que le encomendaren las autoridades adminis- 


trativas, se ejecutarán sin remuneración alguna. - 

Art. 15. Anualmente se publicará en un diario de la localidad el va- 
lor de los ensayes y análisis. 

Art. 16. El establecimiento gozará de los mismos días feriados y va- 
caciones que los o dependientes del Ministerio de Instruc- 
ción Pública. | 


As 
a 
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Art. 17. Los empleos de profesores de este plantel seran compatibles 
con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley del Y de Enero de 1879. 

- Art. 18. El personal docente de la escuela gozará de la gratificación 
local de un 10% de acuerdo con el presupuesto administrativo de la es: 
cuela. | | 

DeL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR 


Art. 19. El Director será el encargado de todos los muebles, útiles y 
reactivos y de la enseñanza en unión del sub Director. 

Art. 20. Ejecutará o hará ojecutar los trabajos encomendados al la- 
boratorio, firmando los certificados o informes. 

- Art. 21. Anualmente pasará al Ministerio de Industrias y Obras Pú- 
blicas un proyecto de presupuesto, en que se especificará los gastos nece- 
sarlos para reponer los útiles o reactivos rotos o consumidos para el buen 
funcionamiento de la escuela. 

Art. 22. El sub-Director reemplazará al Director cada vez que éste 
se ausentare. 

Art. 23. El sub-Director ayudará al Director en la vigilancia de los 
muebles, útiles, reactivos y demas obligaciones del Director. 


DE LOs AYUDANTES 


Art. 24. Los ayudantes serán nombrados por el Presidente de la Re- 
pública y a propuesta del Director del establecimiento, serán preferidos 
los alumnos titulados en el establecimiento. 

Art. 25. Dependerán directamente del Director y deberán efectuar 
los trabajos que éste les encomendare. 


De Los PROFESORES 
Art. 26. Estos serán nombrados por el Presidente de la República a 
propuesta del Director. 
De Los ALUMNOS 


Art. 27. Podrá ingresar como alumno todo joven que acredite buena 
conducta v que a juicio del Director y una comisión nombrada al efecto. 
acredite los conocimientos para seguir con provecho los estudios. 

Art. 28. El número de alumnos no podrá exceder del que pueda con- 
tener cómodamente el establecimiento. 


De Los EXÁMENES 


| Art. 29. Los exámenes teudrén lugar en el mismo establecimiento y 
ante una comisión nombrada por el señor Intendente de la provincia. 

Art. 30. Para obtener el título de conductores de salitreras o técnicos 
=salitreros, deberán haber rendido satisfactoriamente todos sus exámenes. 
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PLAN DE ESTUDIOS . 
CONDUCTORES DE SALITRERAS 


Primer año 


Horas por 
semana 


3 
3 
9 
9) 
Ml 
2 
3 
1 
Z 


2, 


Aritmética con elementos de áljebra y geometría. 
Dibujo-liñeal:y Seo MétpICO ....... . iaueshrr do o 
Elementos de QUITA ocio dd ae 
Blementeos leed a. cel O 
Industrid der sara oo o O 
Gramática o ao O 
Ue ra Tn a ooo DAN 

JIMUASIA Edo 


.. 


2) 


Segundo año 


Aljebra Y ScOMeUA Uri na con ios ON 
Dibujo de planos... Do e d 
Industria del salitre (objeto, problemas, ete)... 
Mineralogía general ...... 

Análisis cualitativo. a A 
Principi08 de Mecanica io. oouencocn 
Inglés ... an A a O 
Síntesis. y “Bedaceión. o o A 
Hioiene do e j 


JAI a ra 


N HH 0 100 y No yu 


Tercer año 


Horas por 
semana 


Explotación de salitre (pampa)... a A 3 
Explotación de salitreras (oficina máquina) ae 3 
Mineralogía especial ............. La ro ELS 3 
Trigonometría rectilínea (logaritmos)... AA 2 
Física aplicada o. 2: 
Mecánica y electricidad práctica (maquinarias, die 

namos, etc.)... e o da 
Ensayes comerciales cuantitativos; con preferen- 

cia los relacionados con el salitre ..... ........... 
Quimica industria e oe OR 
Toposratia'elemental. co la o 
Inglés... e e a as 
Contabilidad . A A O o 
Hina o e lolas O 
AA oo 


NIF ADS A ID OS 189) 
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Cuarto año 


Geología .. ed e A AS 

Geometría aplicada... NA AS ARAS 

Trigonometría aplicada OS AO E AN 

Topografía... ES via 

Administración, control y aspecto comercial ...... 

Legislación minera y general... 

Dibujo de máquinas (plezas)........... 

Ensayes comerciales e industriales .. 

Inglés ... ps: 

Mecánica y electricidad práctica (maquinarias, di- 
AA E o 0d A O A 

O O, e A Co pe MO A AS 

A AS Te Ar AL Y SRA A 


"TÉCNICOS SALITREROS 


Instrumentos topográficos con trigonometría plana 
pará la aplicación de la oa a la confección 
de los planos.......... », 

Industria del salitre (aparatos. nuevos salidos a la 
Pracuca lts A de 

Dibujo de máquinas (bombas, cachuchos, ete.)'.. 

Resistencia de materiales (práctica)............ 


Aplicaciones de salitre (abonos, explosivos y sus 
competidores azoados) ETE POE 
Cateos, cubicajes y captaciones de Agua. 
Mensuras y aan OPD is ia 
Inglés .. : o ec de 
Ceteviidad. 


dAomasia. Ll 


NN 
Q1 


Horas por 


semana 


d 0 NN 


¡89 
O 


O) 


¡ao 


DD HA A JuU0O0 n 


N 
de; 


(10) 
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Escuela de Salitre de Antofagasta 
REGLAMENTO 
(Decreto Núm. 1454, de 4 de Septiembre de 1918) : 


Artículo 1.2 La Escuela Industrial de Salitre de Antofagasta tiene 
por objeto la enseñanza práctica de las industrias salitreras y minera. 

Art. 2.2 La Escuela funcionará con cinco cursos, considerándose el 

primero como preparatorio. 
Art. 3.2 Habrá un Consejo de Profesores en el cual tomarán parte 
_todos los señores Profesores, siendo su Presidente el Director del Estable- 
cimiento. En ausencia de éste, lo reemplazará el Sub-Director. | 

Art. 4. En el Consejo de Profesores se tomarán todos los acuerdos y 
disposiciones referentes a la marcha interna del establecimiento, debiendo 
existir un libro de Actas, que estará a cargo del escribiente. | 

Art. 5. Los estudios de la Escuela comprenderán las asignaturas es- 
pecificadas en el plan de estudios correspondientes. | 

Art. 6.2 Los alumnos que hayan seguido las asignaturas comprendi- 
das hasta el cuarto año y hayan rendido todas sus pruebas finales satisfac- 
toriamente, recibirán el título de «Conductores de Salitreras» y los que 
hayan cursado además el quinto año, el de «Técnicos Salitreros.» 

Art. 7.2 Los*títulos respectivos serán firmados por el Director q es- 
tablecimiento. | 

Art. 8.2 Jól establecimiento preporcionará los útiles, material y reacti 
vos para la práctica y aprendizaje de los alumnos. 

Art. 9.0 Los alumnos deberán pagar el material o reactivos que por 
negligencia destruyeren o desperdiciaren; para el cumplimiento de esta 
disposición se obligará al padre o apoderado del alumno a que deposite en 
la Caja de Ahorros de Antofagasta, la cantidad de $ 20,00 a la orden de la 
Dirección de la Escuela. | 

Art. 10. En el mismo establecimiento funcionará un Laboratae Quí- 
mico, donde se efectuarán ensayes y análisis químicos para particulares, 
por los cuales se cobrará el precio establecido en la tarifa que e anual-. 
mente el Presidente de la República. - 

Art. 11. El valor de estos trabajos se integrará en la Tesorería Fiscal. 

Art. 12. Anualmente se o en un diario de la localidad el valor 
de los ensayes y análisis. | 

Art. 13. El establecimiento SOLE de los mismos días feriados y va- 
caciones que los establecimientos dependientes del Ministerio de Instrue- 
ción Pública. 


DeL DirECTOR Y Sub-DIrECTOR 


Art. 14. El Director será el encargado de todos los Mendo reactivos, 
y de la enseñanza, en unión del Sub-Director. 

Art. 15. El Director ordenará la ejecución de los trabajos encomen- 
dados al Laboratorio y pondrá el V.* B.? a los certificados o PoR 
el Jefe. | E 


4 
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Art. 16. Anualmente pasará al Ministerio de Industria y Obras Públi- 
cas, un proyecto de presupuesto en que se especificarán los “gastos necesa- 
rios del establecimieuto para su funcionamiento. 

Art. 17. El Sub-Director reemplazará al Director cada vez que este se 
ausentare. 

De Los AYUDANTES 


Art. 18. Los ayudantes serán nembrados por el Prestdente de la Re- 
pública, a propuesta del Director del establecimiento. 

Art. 19. Dependerán directamente del Director y deberán efectuar 
los trabajos que éste les encomiende. 


De Los PROFESORES 


Art. 20. Jistos serán nombrados por el Presidente de la o a 
propuesta del Director. 


De Los ALUMNOS 


Art. 21. Podrá ingresar como alumno todo joven que acredite buena 
conducta y que, a juicio del Director, y de una comisión nombrada al 
efecto por éste, posea los conocimientos necesarios para seguir con prove- 
cho los estudios. 

Art. 22. Los jóvenes que, a juicio del Director y de la comisión a que 
se refiere el artículo anterior, posean conocimientos suficientes para ingre- 
sar directamente al segundo año, quedarán exentos del primero. 


De LOs EXÁMENES 


Art. 23. Los exámenes tendrán lugar en el mismo establecimiento y 
ante las comisiones de profesores nombrados por el Director de la Escuela. 


MINAS Y GEOLOGIA 


DecrRETO QUE ORGANIZA EL DERVICIO BAJO LA DEPENDENCIA 
DEL MINISTERIO DE ÍnNDUSTRIA Y OBRas PÚBLICAS 


Santiago, 19 de Julio de 1918. 


Vistos los decretos N.% 1086 y 1087, de 19 del actual y Consideran- 
do: Que mientras se crea el cuerpo de Iogenieros de Minas y el Instituto 
- Geológico, hay conveniencia de organizar provisoriamente los servicios de 
esta naturaleza, que están a cargo de la Sección de Minas de la Dirección 


> - de Obras Públicas y del Servicio Geológico; a fin de formar y desarrollar 


% un plan de trabajos que permita aprovechar en forma eficiente el perso- 
- nal de estas reparticiones, 
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DEC RETO: 


Organízase bajo la dependencia del Ministerio de Industria y Obras 
Públicas, el Servicio de Minas y Geología, que constará de dos secciones: 
Sección de Mibas y Sección de Geología. 

El personal de este Servicio será el siguiente: 


Sección DE MiNas - 


Un Ingeniero de Sección, (ítem 508, sueldo anual, trece mil doscientos 
pesos—$ 13,200); 

Un Geólogo y Mineralojista, (ítem 520, sueldo anual, nueve mil pe- 
sos—$ 9,000); y | 

Un Químico, (ítem 522, sueldo anual, siete mil doscientos pesos—- 
$. 7,200). 


SERVICIO DE GEOLOJÍA 


Director del Servicio de Geolojía, (ítem 584, sueldo anual, cinco mil 
pesos—+$ 5,000); O 

Dos Ayudantes Ingenieros de Minas, (ítem 585, sueldo anual, cuatro 
rail doscientos pesos—$ 4,200) cada uno; ! 

Un Dibujante 1;:% archivero, oficial de partes y secretario, (item 588, 
sueldo anual, cuatro mil ochocientos pesos—$ 4,800); y e 

Geólogo contratado don Johamnes Felsch, (ítem 756, sueldo anual, 
nueve mil trescientos treinta y tres pesos treinta y tres centavos— 
$ 9,333.33 oro). 

Mientras se organiza en definitiva el servicio de Minas y Geolojía, la 
dirección de los reconocimientos mineros y geolójicos que se efectúen 
hajo la dependencia del Ministerio de Industria y Obras Públicas, estará 
a cargo del Ingeniero don Javier Gandarillas Matta, comisionado para este 
objeto por decreto N.* 1,086 de 19 del presente. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno—SaNFuENTES.—Ramón Briones Luco. 


Reglamento sobre aprovechamiento de Arenas Auriferas y Otras 
Santiago, 9 de Julio de 1895 


A fin de dar a a lo ordenado por el artículo 163 del Códi- 
go de Minerla, 
DeckETo: 


Artículo 1.2 Para la explotación y aprovechamiento de las substancias 
a que se refiere el artículo 4.2 del Código de Minería, no se requiere con- 
cesión ni aviso previo, siendo además libre la elección de los medios que 
cada cual emplee en este trabajo. 

Art. 2.2 Con todo, podrá hacerse por el juzgado de letras respectivo 
la designación de sitios determinados para el aprovechamiento especial de 
los concurrentes que lo soliciten. 


AER Y 
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Podrá, asimismo, hacerse esta designación por el juzgado, de oficio o 
a requerimiento de la autoridad administrativa, cuando así lo exija la con-. 


—servación del orden y la más arreglada y conveniente explotación. 


Art. 3. En estas designaciones se dará preferencia para la elección de 

los sitios a los que primeramente hubieren iniciado trabajos de explota- 
ción en ellos. 
» Art 4. Los sitios que se designen en conformidad al artículo 2. po- 
drán comprender una extensión hasta de diez mil metros cuadrados, la cual 
se determinará prudencialmente en cada caso por el juez, tomando en 
cuenta el número de solicitudes y la extensión y naturaleza de los placeres 
O depósitos. 

Art. 5.2 Estos sitios se marcarán en forma de rectángulo y serán alin- 
derados de un modo visible con intervención del juez o del perito que éste 
nombre, pudiendo en cualquier tiempo rectificarse, a solicitud de parte in- 
teresada, dichos linderos. 

Art. 6.2 Para gozar del derecho de formar pertenencias mineras en el 
caso del inciso 2. del artículo 4.2 del Código de Minería, será necesario la 
Instalación de maquinarias u otros medios de explotación que permitan 
beneficiar por lo menos veinticinco quintales métricos de arena diariamen- 
te por cada pertenencia. 

Art. 7.2 La extensión de dichas pertenencias será la que determina el 
inciso primero del artículo 37 del Código citado, debiendo marcarse en uno 
o mas rectángulos contiguos cuyos lados no bajen de veinte metros linea- 
les de extensión. 

Art. 8.2 Los descubridores de depósitos de substancias comprendidas 


en el artículo 4.* del Código de Minería podrán solicitar hasta tres perte- 


nencias continuas o separadas. 

Art. 9.2 Los que deseen constituir pertenencias mineras en conformi- 
dad a las disposiciones de los tres artículos precedentes, deberán solicitarlo 
por escrito del respectivo juez de letras, expresando el número y exteusión 
de las pertenencias, su ubicación con todo el detalle posible, sus deslindes 
provisionales y el nombre que desean dar a cada una de ellas. Expresarán, 
además, s1 existen concesiones especiales de sitios en el lugar que se pro- 
pone explotar. 

Art. 10. Presentada la solicitud se ordenará su registro y publicación 
en la misma forma que para las manifestaciones ordinarias de ninas, y 
desde la fecha del decreto que así lo disponga tendrá el solicitante el plazo 
de trescientos días para instalar las obras y aparatos necesarios para el be- 


-neficio, sin que entretanto puedan aprovecharse, nigun por el migmo soli 


citante, las substancias existentes en las pertenencias solicitadas. 

Art. 11. Podrá el juez, con conocimiento de causa, ampliar hasta cien 
días más el plazo que fija el artículo anterior, cuando circunstancias ex- 
traordinarias dificulten la instalación de los trabajos. 

Art. 12, En cualquier tiempo, dentro de los plazos que mencionan los 


dos artículos anteriores, podrán los solicitantes recabar la autorización para 


explotar las pertenencias solicitadas, haciendo presente al juez que ya están 
instaladas y aptas para comenzar el beneficio las obras correspondientes 


- El juez otorgará la autorización previo informe de uno o dos peritos desig- 


nados por él, que reconozcan los trabajos y confirmen la declaración del 
interesado, 
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El fallo que conceda la autorización se registrará y publicará en la 
forma que expresa el artículo 10 y servirá. de título provisional al solici- 
tante. 

Art. 13. El título definitivo de la pertenencia se constituirá por me- 
dio de mensura legal, procediéndose en conformidad a 188 reglas del título 
VI del Código de Minería. 

Art. 14. Si los terrenos comprendidos en la pertenencia estuvierem 
explotados por terceros, en la forma que establece el artículo 2.” de este 
reglamento, deberá notificárseles para que lo desocupen en el término de 
un mes. En caso de no ser habidas las personas que exploten con permiso 
especial aquel terreno, bastará que la notificación se haga a cualquiéra de 
los trabajadores que se encontraren en él. : 

Art. 15. Los concesionarios de pertenencias constituidas en conformi- 
dad a este reglamento, estarán sometidos, en cuanto al goce y conserva- 
ción de su derecho, a las mismas obligaciones y responsabilidades que el 
Código de Minería establece para los dueños de minas. Perderán, además, 
cd el derecho si no hicieren en los plazos respectivos la instalación de 
las obras a que se refiere el artículo 6.. 

Art. 16. Tan pronto como se haga un descubrimiento de arenas aurí- 
feras u otras de las substancias comprendidas en el artículo 4.? del Código 
de Minería, el Gobernador del departamento lo pondrá en noticia del Mi- 
nisterio de Industria, a fin de que nombre uno a más ingenieros de minas 
que practiquen los reconocimientos necesarios e intervengan como peritos 
en las diligencias que decreten los jueces respectivos. A falta de ingenle- 
ros, podrán, sin embargo, nombrarse otras personas con tal carácter. | 

Art. 17. Las concesiones de pertenencia, hechas por la justicia ordi- 
varia antes de la publicación del presente reglamento, se entenderán vá- 
lidamente otorgadas; pero los concesionarios deberán. ajustarse a las dis- 
posiciones que preceden en cuanto a la determinación y goce de sus dere- 
chos. Los plazos que ellos establecen correrán desde la fecha de esta pu- 
blicación.  - : 

Anótese, publíquese e insértese en. el Boletín de las Leyes y Decretos 
del Gobierno. —Mowrr.—O. Rengifo. 


Reglamento relativo al pago de patentes mineras, remate 
y empadronamiento de pertenencias 


Santiago, 1 de Agosto de 1911. 


Secc. 1.2—N.0 2 235,—Vista la nota que precede, de la Sociedad Na- 
cional de Minería, y la autorización que me confiere el artículo 164 del 
Código de Minería, | 


Decreto: 


W 


El pago de las patentes mineras, el remate de las pertenencias y la 
organización de su empadronamiento en el terfitório de e República, se 
ajustará al siguiente Reglamento: : 
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TíruLo I—DeL PAGO DE LA PATENTE MINERA 
A 

Artículo 1.2 Los tesoreros que recauden patententes mineras, anota: 
rán su percepción en un libro o registro especial, en el que se asentarán 
también las indicaciones que se enumeran en el artículo 3.2 de este Ke- 

_glamento. Estas mismas indicaciones figurarán en las nóminas que dichos 
funcionarios deben pasar a los juzgados en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 135 del Código de Minería. 

Art, 2. El pago de la patente minera debe corresponder exactamente 
al número de hectáreas que se haya solicitado en la manifestación, salvo 
que en la ratificación se hubiere alterado dicho número, en cuyo caso el 
valor de la patente se ajustará al total de hectáreas indicado en la rati- 
ficación. 

Los tesoreros exigirán para este este efecto, en el primer pago de la 

- patente de cada pertenencia, la exhibición de la manifestación, o de la 
- ratificación en su caso. 

Se prohibe a los tesoreros aceptar pagos que ccrrespondan a fraccio- 
nes de hiectáreas. | 

Art. 3. Las manifestaciones de pertenencias mineras deberan conte- 
ner las designaciones indicadas en el artículo 29 del Código de Minería y 
en especial las siguientes: 

a) El nombre del solicitante y el de sus compañeros, si los tuviere; 

b) El nombre de cada una de las pertenencias a que tiene derecho el 
peticionario; 

c) La designación de la comuna y de la subdelegación o mineral en 
que esté ubicada la pertenencia; 

d) La especie del mineral; y 

e) La extensión expresada en hectáreas completas, que desea com:- 
prenda cada pertenencia, sin incluír fracciones de hectáreas. 

El juzgado no preverá las manifestaciones en que se omitiere algu-' 
nas de las indicaciones precedentes. | 


TíruLo Il — DeL REMATE DE LAS PERTENENCIAS 


Art. 4.2 En los remates de pertenencias que se efectuaren con arre- 
glo a lo dispuesto en el título 12 del Código de Minería, se procederá en 
la forma prescrita en los artículos 516 a:519 dei Código de Procedimiento 
Civil, debiendo la caución exigida en el artículo 515 de este último Có- 
digo comprender el valor del remate y las costas. 

E: Las posturas para el remate deberán principiar tomando como nmí- 
-nimum el valor de lo adeudado por las patentes insolutas y las costas del 
proceso, estimadas éstas prudencialmente por el juzgado. 

$3 Art. 5. El precio del remate será pagado dentro del plazo de tercero 
Cía debiendo suscribirse la escritura y practicarse la inscripción corres- 
j een dentro del término de tres días, contados desde la fecha en que 
Se efectuare el pago. El tesorero fiscal respectivo practicará las gestiones 
- Necesarias para el cumplimiento de estos trámites, solicitando del juzgado 
E: medidas o apercibimientos a que hubiere lagar. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, el juzgado podrá de ofi- 
cio o a petición de parte, requerir a los interesados que no hayan cumplido 
con lo ordenado en la primera parte del inciso anterior. 

Para los fines indicados en este artículo, el juzgado ordenará poner 
en conocimiento del tesorero respectivo la fecha del remate y demas dili- 
gencias relacionadas con este acto. 

Art. 6. Verificado el acto del remate, el juzgado declarará franco el 
ais de las pertenencias que no hubieren sido subastadas, conforme a 
lo dispuesto en el inciso final del artículo 134 del Código de Minería, y 
traseribirá esta resolución al Conservador de Minas correspondiente, a fin 
de que este funcionario proceda a efectuar la anotación del caso al mar- 
gen de la inscripción de la' ratificación o de las actas de mensura de la 
pertenencia. En dicha anotación deberá indicarse el juzgado que decretó 
la vacante y la fecha de esta resolución. | 

Junto con la resolusión a que se refiere el inciso precedente, el juzga- 
do remitirá al Conservador copia de la nómina de las pertenencias que no 
han pagado la patente, y del acta del remate celebrado en conformidad a 
lo dispuesto en el mismo Inciso. 

La anotación e Inscripción ordenadas en este artículo, deberán efec- 
tuarse por el Conservador en el término de diez días, contados desde la 
trascripción de la resolución judicial, so pena de incurrir en la sanción 
establecida en el artículo 96 del Reglamento aa Registro Cono 
de Bienes Raíces. 

La trascripción de la resolución judicial se protocolizarán: al final 
del Registro correspondiente. 

Art. 7.2 £l gasto que origine la inscripción y protocolización indica: 
das de el artículo anterior, será de cuenta de la Municipalidad respectiva; 
pero la falta de pago no suspenderá la ejecución de estas diligencias ni 
excusará al Conservador de la responsabilidad establecida en dicho ar- 
tículo. i 

El Conservador tendrá acción ejecutiva para perseguir de la Munici- 
pa idad el pago de los derechos que se causaren por este motivo. 

Art. 8.2 El gasto relativo a la inscripción del título de las pertenencias 
rematadas, será de cargo del subastador; pero si éste no compareciere a 
efectuar el pago en el plazo indicado en el artículo 5.2 de este Reglamento, 

Conservador hará la inscripción, repitiendo contra la Musicipalidad 
respectiva, la que a su vez podra repetir contra el subastador de la perte- 
vencia. ! 

Las acciones que en este caso competan al Conservador y a la Muni 
cipalidad, serán ejecutivas. 

Art. 9.2 En las comunas en que por cualquier motivo no hubiere 
Municipalidad constituida, el pago de la patente minera se hará consig- 
nando el valor correspondiente en la Tesorería Fiscal del departamento 
respectivo. | 
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TíruLo HI!-—EmPapRONAMIENTO DE LAS PERTENENCIAS 


Art. 10. La formación del empadronamiento o rol general de las per- 
tenencias mineras de todu la República, que tengan existencia legal por 
haber constituido título provisional o definitivo de propiedad, correspon- 


- derá a la Sociedad Nacional de Minería. 
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Para este efecto, los Conservadores de Minas remitirán a dicha Socie- 
dad, dentro de los primeros quince días de cada trimestre, un duplicado 
de la nómina de las concesiones mensuradas 0 que hayan ratificado su 
registro conforme al artículo 136 del Código de Minería, y que hubieren 
sido inscriptas en el trimestre anterior, Se: acompañarán a esta nómina las 
Indicaciones que detalla el artículo 3. de este Reglamento, 

Los trimestres comenzarán a contarse en los meses de Enero, Abril, 
Julio y Octubre de cada año. 

Art. 11. Los Conservadores de Minas remitirán también a la Socie- 
dad Nacional de Minería copias de las actas de los remates y demás ante- 
cedentes que hubieren recibido del Juzgado, en conformidad a lo dispues- 
to en el artículo 6. de este Reglamento. Esta remisión se hará dentro del 
término de diez días, contados desde que se hubiese verificado la inscrip- 
ción ordenada en el mismo artículo. 

Art. 12. En las vistas judiciales prescritas por el artículo 49 de la Ley 
de Organización y Atribución de los Tribunales se dejará testimonio deta. 
llado por los funcionarios que la practiquen, de haberse o no observado 
por los secretarioe de juzgados y los Conservadores de Minas las disposi- 
ciones de este Reglamento, y de las medidas que dictaren para hacerles 
dar cumplimiento en caso de Iinobservancia. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 


las Leyes y Decretos del Gobierno.—Barros Luco.—. Gandarillas. 


Reglamento para el uso de Explosivos en las Minas 
Santiago, 8 de Julio de 1913. 


Sec. 1.2—Núm. 1 325.—Vistos estos antecedentes y considerando: 

Que la facultad de dictar los reglamentos de policía y seguridad mi: 
neras, a que se refiere el artículo 68 del Código de Minería, reside sin res- 
tricción en el Presidente de la República, a virtud de lo dispuesto en el 
artículo 73 (82), número 2, de la Constitución Política del Estado; 

(Que en uso de esta facultad, el Gobierno ha designado ya una Comi- 


“sión que tiene a su cargo el estudio y preparación de los mencionados Re- 


glamentos; 

Que la gravedad extraordinaria de los accidentes ocasionados ultima- 
mente por el empleo de explosivos en diversas faenas mineras del país, 
imponen al Gobierno la necesidad de adoptar medidas inmediatas para 
evitar la repetición de esta clase de accidentes y la dolorosa pérdida de 
vidas y de fuerzas de trabajo que son su consecuencia; 

Que de acuerdo con estos propósitos, la expresada Comisión ha dado 
preferencia a un proyecto de reglamento especial para el uso de sustan- 
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cias explosivas en las minas, el que satisface plenamente, en concepto del 
Gobierno, las necesidades que se hacen sentir en esta materla; y 


De acuerdo, además, con lo dictaminado por el. Consejo de Defen- 


sa Fiscal, 


Des 


Apruébase el siguiente Proyecto de reglamento para el uso de explo- 


sivos en las minas. 
INTRODUCCIÓN Y TRASPORTE 


Artículo 1.2 No se podrá introducir sustancias explosivas en las minas 


y sus dependencias inmediatas, sin la autorización del Gobernador del de- 


partamento. 

Para este efecto, loz interesados deberán presentar, en cada caso, una 
solicitud, en la cual se indicará principalmente las siguientes circuns- 
tancias: 

a) Nombre y situación de la mina o establecimiento une se emplea- 
rán los explosivos; 

b) Cantidad y clase de ellos; 

e) Empleo a que se destinan; lugar y tiempo probable en que serán 
consumidos; 

d) Lugar y condiciones en que se guardarán hasta el momento de 
consumo; y 

e) Condiciones del trasporte hasta el e de su destino.. 

Art. 2.2 La autorización a que se refiere el artículo anterior, deberá 

ser otorgada en cada caso por decreto de la Gobernación respectiva, en el 


que se especificarán especialmente la clase y cantidad de los se 


cuya introducción se autoriza 


Conjuntamente con la trascripción del decreto de autorización se enm- 


tregará al interesado un ejemplar del presente Reglamento. 


Art. 3.2 Los explosivos se clasificarán para el trasporte por ferroca-. 


rril en la primera categoría de las sustancias peligrosas. 

Los explosivos no podrán ser trasportados en los mismos carros que 
los fulminantes y guías. 

En todo caso, el interesado deberá vigilar el trasporte, la carga y des- 
carga de los explosivos , conformándose a las reglas de la prudencia y de 
la seguridad. , : 

) Deróstros DE EXPLOSIVOS 


Art. 4.2 La construcción de depósitos deberá ser aprobada por decre- 


to del Gobernador respectivo, quien, de acuerdo con la Inspección General 


de Geografía y Minas (1), prescribirá en cada caso las condiciones de segu- 
ridad que debe reunir la construcción y la cantidad máxima de o 
que se guardará en cada depósito. 


La cantidad máxima que puede guardarse en Cada depósito, no será, . 
ez ningún caso, superior al consumo probable de tres meses, calculado 


sobre la base del consumo diario. 


(1) Hoy corresponderá a la Dirección de Minas y Geología. 
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Art. 5." Ningún depósito podrá situarse a una distancia inferior a 500 
metros de los asientos de explotación o bocaminas, y de un kilómetro de 
cualquiera población, comprendidas las de obreros de las mismas faenas. 

Art. 6.2 No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el Gober- 
nador departamental, previo informe de la Inspección General de Greogra- 
fía y Minas, (1) podrá autorizar alteraciones en la ubicación y capacidad de 
los depósitos, sea aumentando, sea disminuyendo las medidas de precau- 
ción, cuando las circunstancias topográficas u otras de cada localidad lo 
permitieren. 

Art. 7.2 Deberá también ser autorizada por el Gobernador respectivo 

la construcción en el interior de las minas, de depósitos auxiliares explosi- 
vos de uso inmediato. AS 

Estos depósitos consistirán siempre en excavaciones practicadas en la 
roca O tosca. 

Art. 8.2 Los depósitos deberán ser construídos de manera que los car- 
tuchos queden al abrigo del hielo y de la humedad. 

Art. 9.2 Para guardar en un mismo depósito explosivos de distinta 
clase, o fulminantes y guías a la vez que explosivos, se requerirá autoriza- 
ción especial del Gobernador del departamento, quien sólo podrá conce- 
derla cuando a juicio de la Inspección General de Geografía y Minas, (1) 
se hayan AapUado las precauciones necesarias para evitar todo peligro. 

Art. 10. Todo depósito de explosivos deberá tener puerta de seguri- 
dad y ser vigilado por un empleado especial. 


EMPLEO 


Art. 11. Sólo se empleará, en las faenas mineras, los explosivos, 
guías, fulminantes, aparatos para disparar tiros y atacadores proporciona- 
dos por la administración de la miba. 

Art. 12. Los explosivos, fulminantes y guías serán introducidos en 
las minas para ser guardados provisoriamente en los depósitos autorizados 
en virtud del artículo 4.* del presente Reglamento, o ser empleados inme- 
diatamente, en conformidad a las instrucciones escritas que se colocarán 
.en lugares visibles para los obreros. 

Art. 13. Los explosivos no podrán ser llevados al interior de las mi- 
nas sino en forma de cartuchos y en cajas de madera con sus llaves res- 
pectivas y en envases cerrados. 

Cada caja no podrá contener sino una clase de explosivos, 

Los fulminantes y las guías deberán ser transportados en cajas sepa- 
radas; las cajas estarán colocadas lejos de lámparas o fuego, al abrigo de 
toda caída de roca, explosionesade tiro o choque violento. 

Art. 14. No se podrá llevar al interior de las minas a cada turno de 
trabajo, sino la cantidad de explosivos, fulminantes y guías necesarios 
para el consumo de turno, a no ser que exista un depósito subterráneo 
- autorizado en la forma prescrita en el artículo 7.2 

Si hubiere exceso de explosivos deberán éstos ser llevados al exterior 
O conservados en un depósito interior autorizado. 
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(1) Hoy corresponderá a la Dirección de Minas y Geología. 
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Art. 15. Hasta el momento del empleo, los explosivos, fulminantes y 
guias quedarán guardados -en cajas, en el depósito o en el lugar indicado 


por el encargado de los disparos y sólo serán llevados al laboreo en el mo- 


mento de cargar los tiros. 


Art. 16. La introducción y ataque de los cartuchos en los barrenos no | 


podrá hacerse sino con atacadores de madera, zinc o cobre rojo, evitando 
en lo posible los choques. 

Para atacar no se podrá emplear materias que den chispas ni nolvo 
de carbón. 

Art. 17. En ningún caso podrá permitirse tratar de descargar un tiro 
sin disparar o un tiro fallido. 


Art. 18. Las guías de seguridad que se empleen para hacer explotar. 


tiros, deberán tener, a lo menos, 0,80 m. de largo libre. 

Art. 19. Ningún tiro deberá ser disparado antes de prevenir a los 
obreros que pudieran ser alcanzados por la explosión y de haber tomado 
las precauciones necesarias para que nadie se aproxime al lugar del tiro. 

Art. 20. Cuando la temperatura del depósito o de la galería donde 
existen cartuchos de dinamita u otros explosivos con base de nitrogliceri- 
na, suba de treinta grados centígrados, estos cartuchos serán llevados 
otro lugar de temperatura inferior. 


Art. 21. No ee entregará a los obreros ni dinamita congelada, ni sa 


namita grasienta, es decir, con nitroglicerina suelta. 

Todo cartucho helado o grasiento será entregado inmediatamente 5 
jefe de la faena. 

Los cartuchos helados sólo pueden ser deshelados, en el esterior de 
la mina y con las precauciones necesarias. 

Es absolutamente prohibido deshelar los cartuchos exponiéndolos a 
la acción directa del fuego, de cualquier manera que sea. 

Los cartuchos grasientos serán destruídos por un empleado especial 
con las debidas precauciones. 

Art. 22. Sera estrictamente prohibido volver sobre un tiro fallido sin 
haber dejado pasar una hora a lo menos, salvo que el disparo se haya he- 
cho po electricidad. 


Art. 23. Los tiros hechos para reemplazar los tiros fallidos estarán 


da lo menos a una distancia de 0,20 m. de los anteriores. 

Art. 24. Cuando un tiro haya hecho cañonazo, no se podrá cargar nue- 
vamente, debiendo practicarse otro al lado. Tampoco se podrá continuar 
barrenando en el fondo de un barreno explotado. 

Art. 25. Para la explosión por electricidad, el aparato de maniobra no 
podrá ser manejado sino por el mayordomo de turno o por un corredor de 
fuego práctico en el ramo, y será colocaddben estado de servicio solamente 
en el momento de disparar los tiros. 

Att. 26. Cuando en un laboreo se disparen mas de cuatro tiros al 


mismo tiempo, por otro medio que la electricidad, se esperará a lo menos 


una hora después del último tiró, para volver a él. 
Cuando dos tiros estén bastante vecinos para que la explosión de uno 
pueda hacer explotar el otro, deberán ser disparados al mismo tiempo. 


Art. 27. Será estrictamente prohibido depositar O en 1 locales 0 


donde existan generadores de electricidad. 


NN 
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REGLAS ESPECIALES PARA LAS MINAS CON GRISÚ 


Art. 28. Sin autorización del gobernador departamental, en las minas 
de carbón con grisú será absolutamente prohibido emplear explosivos para 
el arranque de la hulla y en todas las comunicaciones, mientras se mani- 
fieste la menor cantidad de gas. 

Art. 29. El empleo de los explosivos en las minas de carbón con grisú 
estará subordinado a las siguientes condiciones: 

1.2 No emplear para pegar fuego una substancia que arda con llama. 

2.2 No disparar tiros sino en las horas en que haya menor circulación 
en las labores vecinas y después de haberse cerciorado, por el examen o 
la inspección de la llama de las lámparas de que no hay gas infamable 
en el ambiente. Esta constatación deberá hacerse antes de prender fuego 
a un tiro, por el empleado designado con dicho objeto por la Dirección de 
la nina. 

3.2 No disparar en un mismo ii mas de un tiro a la vez, a no 
ser que el disparo se haga por electricidad y simultáneamente en varios 
tiros. 

DIsPosICIONES GENERALES 


Art. 30. Sin perjuicio de las facultades que se confieren a los gober- 
nadores departamentales, corresponderá a la Inspección Greneral de (¡eo- 
grafía y Minas (1) velar por la estricta observancia del presente Regla- 
mento. 

Art. 31. Toda infracción a las disposiciones del presente Reglamento 
será castigada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 494, número 17 del 
Código Penal, con prisión en sus grados medios máximo o multa de diez 
a cien pesos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 492 del mismo 
Código. 

Artículo transitorio. El presente Reglamento empezará a regir cuatro 
meses después de su publicación en el Diario Ofictal. 

Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decr etos del Gobierno.—Barros Luco.—Enri ¿que Zañartu. 


” 


Reglamento para la concesión del uso de las sondas de propiedad 
del Estado 


Santiago, 22 de Octubre de 1918. 


Sec. 1.* Núm. 1 801.—Vistos estos antecedentes, Decreto: Apruébase 
el siguiente Reglamento para la concesión del uso de las sondas de propie- 
dad del Estado: 

Artículo 1.2 Los interesados en obtener la concesión del uso de las 
Ñ sondas para reconocimientos geológicos. se presentarán por escrito al Mi- 
-—nisterio de Industria y Obras Públicas y en la solicitud indicarán: 
a) La región que se va a explorar. 
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(1) Corresponde a la Dirección de Minas y Geología, 
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c) Las vías de comunicación. | 

d) El costo de los fletes y cuantas indicaciones sean necesarias para 
dar a conocer el punto de exploración. ] | | 
e) El objeto del reconocimiento. da 

f) La clase de sonda, accesorios y tubos que se necesitan. 

g) La hondura máxima a la cual se piensa llegar. 

h) El tiempo de la concesión. 

2) Un plano suficientemente detallado de la región por explorar. 

Art. 2.2 La solicitud se pasará en informe a la Dirección de Minas y 
Geología oficina que, en caso necesario, hará estudios en el terreno por 
cuenta del iuteressdo para informar. 

Si hubiere varias solicitudes por informar, la Dirección de Minas y 

Geología fijará el orden de precedencia en consideración a la importancia 
del objeto para que se solicite la sonda. 
: Art. 3.2 Con el informe favorable de la Dirección de Minas y Geolo- 
gía se dictará el decreto de concesión, en las condiciones generales que es- 
tablece este Reglamento y en las especiales que deban regir para cada 
contrato. 

Este decreto se reducirá a escritura pública que firmarán el conce: 
sionario y el Director del Servicio de Minas y Geología en representación 
del Fisco. 

Junto con la escritura se protocolleata: un ejemplar del presente Re- 
glamento y un inventaalo completo del equipo de la sonda, accesorios y 
tubos pedidos, con los precios de las diversas piezas en moneda de oro de 
18d, firmado por el Director de Minas y Geología y el concesionario. Se: 
harán de este inventario dos copias, una para cada una de las partes. | 

Este inventario servirá para el avalúo de las cantidades que la Direc- 
ción de Minas y Geología cobrará a los concesionarios en 1 virtud de 15 dis- 
puesto en el artículo /.%, inciso a). E 

Los gastos notariales que origine el contrato y las copias que se q 
guen necesarias, serán de cuenta del concesionario. 

Si en el plazo de un mes, contado desde la fecha del decreto, el ES 
resado no hubiere firmado la escritura pública correspondiente, y hechio 
el depósito indicado en el artículo 7.*, se le tendrá por desistido de su Pa 
tición y se dictará el respectivo decreto de derogación. 

Art. 4% La dirección de los trabajes de perforación podrá correr a 
cargo del concesionario o de la Dirección de Minas y Geología. 

En el primer caso la Dirección tendrá derecho de imponerse, en cual- 
quier momento, del estado del material, de la marcha de los trabajos y de A 
los resultados obtenidos. da. 

La ubicación de los barrenos deberá ser o coleada por la Dirección de 
Minas y Geología. a 

El concesionario estará obligado a sacar muestras en toda la exten- 
sión de los barrenos y las entregará a la Dirección de Minas y Geología. d 

Art. 5.2 Los concesionarios deberán proporcionar los elementos y el 
personal necesario para el funcionamiento de la sonda, galpones de abri- A 
go para la maquinaria y los materiales para su instalación. E 

Art, 6.2 Todos los gastos de operación y personal serán de cuenta del 
concesionario. | | 


b) Los recursos de la localidad. e 
| 
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Art. 7.2 Los concesionarios presentarán antes de firmar el contrato, 
las siguientes boletas de depósito a la orden del Director de Minas y 
Geología: 

a) Una boleta por el 70% del valor total de la sonda y materiales con- 
cedidos para responder a su desgaste, destrucción o pérdida. 

1) Una boleta por el monto total de los cánones de arrendamiento du: 
rante el plazo estipuladó en el contrato. Estos cánones se fijan en un 15% 
anual sobre el valor de la sonda y materiales concedidos. 

c) Una boleta por una suma equivalente a los gastos de transporte de 
la sonda desde el lugar de su aplicación a los Almacenes Fiscales de San- 
tiago. Esta suma será fijada por la Dirección de Minas y Geología. 

ad” El concesionario se obliga a asegurar de su cuenta la sonda y ma- 
teriales, en el caso de transportarlos por mar, por una suma igual a su 
importe. La póliza será tomada a favor de la Dirección de. Minas y Geo- 
logía. 

Art. 8.2 A la devolución de la sonda y materiales concedidos, la Di- 
rección de Minas y Geología haró una estimación de los desperfectos sufri- 
dos por la sonda y el material y la cantidad a que ascienda, se deducirá del 
depósito a que se refiere el inciso a) del artículo 7.2 

Los reclamos que hiciere el concesionario a esta valorización serán 
resueltos por el Director del servicio de Minas y Geología sin ulterior 
recurso. 

Art. 9.2 Cualquiera omisión o falta en el cumplimiento de las obliga- 
ciones que contraen los concesionarios, será causa suficiente para resolver 
el contrato administrativamente, renunciando el concesionarió a toda acción 
judicial. 

Todo reclamo será resuelto por el Ministerio de Industria y Obras 
Públicas. 

Art. 10. Terminado el plazo de la concesión o antes, si se hubiere de- 
clarado resuelto el contrato, el Gobierno podrá tomar posesión de las son- 
das y materiales concedidos administrativamente por medio de las autori- 
dades de su dependencia. Se dejará constancia por inventario de los 
materiales que se reciban y de su estado para los efectos del artículo 8. 

Art. l1. El Gobierno podrá otorgar una prórroga del plazo de conce: 
sión del uso de la sonda, si el ingeniero comisionado por la Dirección de 
Minas y Geología informa favorablemente sobre la posibilidad de éxito en 
la continuación de los trabajos empezados; el concesionario quedará obli- 
gado a las condiciones del contrato primitivo, del cual se haría una amplia- 


ción en la misma forma para los efectos de la prórroga que no podrá exce- 


der de un plazo igual al de la concesión. 

Los gastos ocasionados por la escritura de ampliación y las copias, 
serán de cuenta de los concesionarios. 

Art. 12. Derógase el Reglamento para la concesión del uso de las 


_ sondas de propiedad del Estado, aprobado por decreto núm. 1,734, de 27 
de Julio de 1912. 


Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—Sawwuuwres.—F: Landa Z. 


EIA NS de Fo 


az 1 RECOPILACIÓN e 


Disposiciones complementarias 
1. Escribanos de minas 
É Ss 
Valparaiso, 25 de Febrero de 18717. 


A fin de organizar el servicio de los escribanos públicos en el ramo: 
de minería, conforme a las prescripciones del Código respectivo, 


He acordado y decreto: 


Las funciones de escribanos de minas serán o por los 


secretarios de los juzgados. 


Sin embargo, los registros que deben abrirse en conformidad a los 
artículos 29, 70 y 150 del Código citado (el antiguo) serán llevados por los 


notarios de cada departamento. 


En los departamentos en que haya mas de un notario, dichos regis- 


tros estarán a cargo del notario que fuese nombrado para este objeto. 


Tómese razón, comuníquese y publíquese.—ErrAzur1z.—José M. 


Barceló. 


2, Recaudación de los fondos de la ley de patentes 
Iquique, 30 de Junio de 1891. 
Considerando: 


1.2 Que la ley de 28 de Julio de 1888, cedió a las Municipalidades de 


la República el producto de las patentes profesionales e industriales esta- 
blecidas por la ley de 22 de Diciembre de 1886; 


patentes, arbitrio exclusivo de las Municipalidades, a cuya recaudación y 


sus otras fuentes de entrada, 


responsabilidad, a la recaudación de los fondos que produzca y ley de 
patentes. 


2.2 Que desde esa época pasó a ser el producto de la contribución de 


servicio es justo que atienda con toda la independencia con que perciben 


Se decreta: 


Las Municipalidades atenderán por su cuenta exclusiva y bajo su 


Avótese, ad y publíquese.——Mownrr. —Jauin Walker M. A 


% 
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3. Patente minera cuando ocurre fracción de hectárea 


Santiago, 11 de Julio de 1891. 


Vista la nota anterior en que el Director del Tesoro consulta sobre la 
interpretación del inciso 1.2 del artículo 132 del Código de Minería, de 
acuerdo con lo informado por el Fiscal de Hacienda y teniendo presente 
la conveniencia de uniformar los procedimientos fiscales en cuanto a la 
percepción de impuestos, 


Decreto: 


Se declara que las fracciones de hectárea a que se refiere el citado 
inciso es únicamente aplicable a las minas que están en explotación o 2on 
títulos arreglados en la fecha de la promulgación del referido Código, no 
extendiéndose esta concesión a las minas que con posterioridad se han 
pedido o validado sus títulos, los cuales se ceñirán en cuanto al pago de 
su patente al artículo 130 y a las reglas de demarcación y mensura ex- 


. presadas en el título VI del mismo Código. 


Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Baimacena.— Manuel 


A. Zañartu. 


4%. Recaudación de las patentes de minas por las 
Municipalidades 


Santiago, 29 de Septiembre de 1891. 


Teniendo presente que la ley vigente de contribuciones cedió a las 


- Municipalidades el producido por las patentes de minas fijado por ley de 


20 de Diciembre de 1880, y considerando que, por decreto supremo de 30 
de Junio últimc, se dispuso que las patentes establecidas por ley de 22 de 
Diciembre de 1886 fueran en lo sucesivo recaudadas directamente por las 
tesorerías municipales, 


He acordado y decreto: 


Se hace dx lentivo a las patentes de minas las disposiciones del decre- 


to de 30 de Junio del presente año que establece que las patentes 11dus- 
triales y profesionales sean recaudadas por las tesorerías municipales. 


Tómese razón, comuníquese y publiquese.—Mowntr.—Joaquín Wal- 
ker M. 


wr 
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Jo Formación de la estadistica minera 
Santiago, 28 de Junio de 1901. 


Vista la nota que precede de la Sociedad Naciona de Minería, en la 
que manifiesta la conveniencia que existe de formar la estadística aproxi: 
mada de la producción de los, establecimientos metalúrgicos del pals, y: 
con lo informado por el Superintendente de Aduanas 


Decreto: 


1.2 En la póliza de embarques de minerales metálicos o no metálicos, 
de productos metalúrgicos o de metales; se consignará. su procedencia, 
indicándose la mina o asiento minero, el establecimiento u oficina respecti- 
va, su peso, ley de metales y contenido en fino; 

2.2 Las aduanas de los puertos mayores anotarán por separado los 
datos de embarques por cada uno de ¡os puertos menores de su depen- > 
dencia; | ES 
3.0 Las aduanas “remitirán por duplicado a la Superintendencia del. 
ramo, en los cuadros impresos que esta le proporcionará, los datos y esta- : 
dos de que tratan los artículos precedentes. 

Uno de los ejemplares lo remitirá la Superintendencia, tan luego como 
lo reciba, a la Sociedad Nacional de Minería. 

4.0 El departamento de estadística comercial y la Sociedad nombrada 
publicará mensualmente, después de revisados y corregidos los datos esta- 
dísticos de que se trata. 

Tómese razón, comuníquese y publíquese. a tu. He Luis 
SANFUENTES. 


= 


6. Percepción de las patentes mineras por las Tesorerías E 
Fiscales 


Núm. 1414. —Santiago, 30 de Abril de 1904. 


Teniendo presente que la ley núm. 1641, de 20 de Enero de 1904, 
que autoriza el cobro de las contribuciones, establece como contribución 


municipal la de patentes de minas que se paguen con arreglo: al, título 
XII del Código de Minería, | 


Decreto: 


El valor de las patentes de minas que se paguen con arreglo al título 
Xil del Código de Minería se percibirá por las Tesorerías Fiscales de la 
República en la forma que indica el artículo 133 de dicho Código. 

Los tesoreros fiscales entregarán el valor de dichas patentes a los teso-- 
reros de las municipalidades en cuyo territorio esté ubicada la mina, con 
excepción del valor de la patente fiscal que corresponde a las pertenen- 
cias mineras a que se refiere la ley núm. 1,524, de 23 de Enero de 1902. 

Tómese razón y comuníquese. —Rresco.—Guillermo Barros. 


» 
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%v. Las patentes de minas y la conservación de caminos 


Ley Núm. 1 708.—Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su apro- 
bación al siguiente 


ProYecTOo DE Ley 


Artículo único. El producto de las patentes de minas establecidas por 
el título XI del Código de Minería de 20 de Diciembre de 1888, continua- 
rá percibiéndose desde el presente año por las respectivas municipalidades 
y se aplicará anualmente en cada comuna al mantenimiento y conserva- 
ción de caminos, integramente sl su/monto fuera inferior al cincuenta por 
ciento de las entradas del Municipio y hasta “concurrencia de ese cincuen- 
ta por ciento si fuere superior. 

Su recaudación se hará en la forma que prescribe el decreto de 29 de 
Septiembre de 1891. 

Y por cuanto, oído el Consejo de listado he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llevese a efecto como ley de la 
República. | 
Santiago, a 10 de Noviembre de 1904.—GeErmaN Riesco.— Ernesto 
A. Hiibner. 


S. Patentes del carbón y sustancias fósiles 


Ley Núm. 1 728.—Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su apro- 
bación al siguiente 


PROYECTO DE Ley" 


Artículo único. Las pertenencias formadas con las sustancias mine- 
rales comprendidas en el inciso 3.2 del artículo 2.2 del Código de Minería, 
pagarán una patente anual de veinte centavos por hectárea. 

Se deroga el inciso final del artículo 132 del Código de Minería. 

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado he tenido a bien aprobarlo 
- y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 
- República. 

Santiago, a 28 de Enero de 1905.—Rresco.—Ernesto A. Hiibner. 


4 
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Y. Patentes de minas fiscales y municipales (1) 


Núm. 3627. | o O 
Santiago, 19 de Septiembre de 1905. 


Vistos estos antecedentes, el dictamen de la Defensa Fiscal de 30 de 
Agosto último y teniendo presente que las patentes que en conformidad a 
la ley Núm. 1 728, de 28 de Enero del corriente año, gravan las pertenen- 
clas minerales comprendidas en el inciso 3.2 del artículo 2.2 del Código de 
Minería, no pertenecen a las Municipalidad; y 

Que si bien la ley Núm. 1 708, de 10 de Noviembre de 1904, no hace - 
distinción de la patente que deben pagar las minas propiamente dichas y 
las sustancias minerales, ambas comprendidas en el título XII del Código 
de Minería la ley Núm. 1738, de 19 de Julio del corriente año, que auto- 
riza el cobro de las contribuciones que establece con perfecta claridad la 
patente que corresponde percibir al Fisco y la que pertenece a las Muni- 
eipalidades, 


Decreto: ; 


1.2 Las pertenencias formadas con las sustancias comprendidas en el 
inciso 3.2 del artículo 2.2 del Código de Minería pagarán la patente que les 
corresponde en las Tesorerías Fiscales de la República e (ingresará a fon- 
dos generales de la Nación bajo el título de «Patente Fiscal de Mivas». 

2.2 La Dirección General de Contabilidad impartirá a las oficinas re: 

:wudadoras las debidas instrucciones. | 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en cel Boletín de 

las Leyes y Decretos del (robierno.—R1esco.—A. Subercaseaux Pérez. 


10. Yacimientos de arenas auriferas 
Ley núm. 1,936. 
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiénte- 


Proyecto DE LeEY 


Artículo 1.2 Ampliase a quivientos días el plazo establecido. por el 
artículo 10 del Reglamento de Minas de 5 de Julio de 1895. | 

Art. 2.2 Los yacimientos de arenas auríferas pagarán una partente. 
anual de un peso por hectárea. | 


(1) La patente minera que fué fiscal en su origen, conforme al Código de Minería 
de 20 de Diciembre de 1888 —artículo 138 —pasó a ser municipal por disposición de la 
Excma. Junta de Gobierno, que registra el decreto de 29 de Septiembre del año 1891, 
y tornó a ser fiscal, por haberlo así dispuesto la ley que autoriza el cobro de o : 
ciones, de-22 de Julio de 1902. : 

A partir del año 1904 las leyes de contribuciones han dividido la patente minera 
en fiscal, con arreglo a la ley Núm. 1524, de 23 de Enero de 1902 y a la ley Núm. 


1 728, de 28 de Enero de 1905; y en municipal, con arreglo al título XII del Código de : 4 


Mine:ía y a la ley Núm. 1 708, de 10 de AE de 1904, lo que rige Oy 
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Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 
República. 

Santiago, a 8 de Febrero de 1907.—Pebro Moxrr.—R. Sotomayor. 


14. Estadistica minera 
Ley núm. 2,577. 
Por cuanto el Congreso Nactonal ha dado su aprobación al siguiente, 


PROYECTO DE Lx y 


Art. 13. Los tesoreros fiscales y municipales no percibirán impuesto 
alguno sino mediando la circunstancia de que el que paga la contribución 
haya llenado el formulario o los formularios estadísticos que determine el 
reglamento. 

Tratándose de «patentes mineras», los tesoreros percibirán el pago del 
impuesto sin mas trámite, pero dejarán testimonio en el recibo de haber 
- entregado el formulario o los formularios al contribuyente, bajo la obliga- 
ción de devolverlos con los datos respectivos dentro del plazo que deter- 
Mine el Reglamento. 


Art. 19. Las empresas, establecimientos, sociedades o particulares, 
propietarios o tenedores que no cumpliesen con las obligaciones que les 
impone esta ley o adulteraren, por negligencia o malicia los datos que su- 
ministraren, sufrirán una multa de veinte a doscientos pesos, conforme al 
Reglamento. | 

El empleado estadístico o el tesorero dirigirá oficio sobre la infracción, 
al juez del crimen para que éste proceda en juicio verbal y. sin ulterior 
recurso. 

Santiago, 6 de Diciembre de 1911.—Ramón Barros Luco.—J. Fia- 
món Gutiérrez. 
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12. Substancias hetrolíteras 
Ley núm. 3,242. : 
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 
Proyecto DE LeY 


Artículo único. Se suspende durante dos años, contados desda la pro- 
mulgación de esta ley, la manifestación de substancias petrolíferas en te- 
rrenos del Estado o de las municipalidades. 

Es propiedad del Estado el yacimiento petr olífero descubierto en Uhin- 
taguay. 

Serán igualmente de propiedad del Estado los aia ia petrolífe- 
ros que se descubran en los terrenos del Estado o de las municipalidades, 
mediante investigaciones hechas por cuenta del fisco. 

La propiedad minera del Estado en los yacimientos a que se refieren 
los dos incisos precedentes, tendrá la extensión superficial que fije el Pre- - 
sidente de la República, previo informe de peritos, a fin de que comprenda 
todo el horizonte petrolífero respectivo. 

Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 

Y, por cuanto oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo, por tanto, ordeno se promulgue y lleve a efecto como ley 
de la República. 

Santiago, 16 de Junio de 1917.—Juan Lurs SANPUENTES.—Ramón 
León Luco. ) 


| 13. Exportación de metales 
Ley núm. 3,297. 
Por cuanto el Congreso Nacional ha do su aprobación al siguiente 
ProYEcrO DE LEY 


Autorízase al Presidente de la República, por exigirlo así el interés 
nacional, para que pueda prohibir la exportación de los siguientes metales 
viejos o usados: hierro, cobre, plomo y zinc o sus aleaciones. : 

Y, por cuanto oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 
República. 3 

Santiago, 21 de Septiembre de 1917.—Juan Ls SANPUBNTES, ze 
Armando (Quezada A. 


=] 
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4. Exportación de metales 


| Santiago, 28 de Septiembre de 1917 
Núm. 2,042, 


He acordado y decreto: 


En uso de la facultad que me confiere el artículo único de la ley nú- 
mero 3,291, de 21 del actual, queda prohibida por todos los puertos de la 
República la exportación de los siguientes metales viejos o usados: hierro, 
cobre, plomo y zinc o sus aleaciones. 

Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 


- las Leyes y Decretos del (robrerno.—SANFUENTES.—Armando (Juezada A. 


Reconocimiento de zonas carboniferas 


Santiago, 25 de Septiembre de 1897.—Núm. 1 097.—Considerando 
que existen en el pais importantes regiones carboníferas, que no han sido 
explotadas ni siquiera reconocidas, y que no se han reconocido tampoco 
otros puntos del territorio en que también pueden existir; 

Que la industria del carbón se ha establecido mediante los esfuerzos 
de la iniciativa particular únicamente, pero sin que haya logrado hasta 
ahora ni un mediano desarrollo, pues su producción sólo alcanza a una 
pequeña parte del consumo; 

Que es deber del Gobierno facilitar los medios para que sea debida- 
mente aprovechada esta fuente de riqueza nacional, a fin de aumentar la 
producción y consumo del carbón del país, abaratando su precio en bene- 


-ficio de las industrias que lo necesitan, lo que no puede lograrse sino por 


medio de reconocimientos sistemados, que determinen los puntos en que 
existe y proporcionen acerca de la calidad e importancia de los vacimien- 
tos, datos ciertos que faciliten su explotación, Decreto: 

1.2 El Director de Obras Públicas dará al Jefe de la Sección de (Greo- 
erafía y Minas, las instrucciones del caso para que, en unión de los em- 
pleados, que al efecto se designen, practique un reconocimiento completo 
de las distintas zonas carboniferas del país, forme los planos respectivos, 
haga los cortes geológicos que sean necesarios y suministre los informes 
que den a conocer la calidad e importancia de cada Zona; 

2.2 El reconocimiento comenzará desde luego, por la Zona compren- 


dida entre los ríos Bío Bío y Valdivia; 


3.2 El Director de Obras Públicas indicará al Ministerio de Industria 


“y Obras Públicas los elementos que requiera el desempeño de la Comisión 


que se confiere a los referidos empleados. 
Tómese razón y comuníquese. —ErRÁAZURIZ.—1). de Toro H. 


- 
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Levantamiento del plano minero 


Santiago, 23 de Agosto de 1899. —Considerando que no existe un ser- 
vicio de estadística que dé a conocer las riquezas minerales del país, faci. 
litando su aprovechamiento, y que, por las observaciones recogidas Ccon- 
viene comenzar este trabajo por el estudio de la zona comprendida entre 
los ríos Coquimbo y Huaseo, al llano de Pajonales y la costa, estudio que 
completará, ademas, los otros que se hagan para la prolongación hacia el 
norte de la línea central de los Ferrocarriles del Estado. Decreto: 

1.2 El Jefe de la Sección Geografía y Minas de la Dirección de Obras 
Públicas, con los empleados de su dependencia y los que se designaren 
oportunamente, procederá a leventar el plano de la región comprendida | 
entre los límites indicados; 

2.2 El plano expresado se levantará por los procedimientos rápidos 
conocidos y fijará los caminos, las quebradas, los cordones generales de 
la orografía y los accidentes mas notables del suelo; 

3.2 Se ubicarán en él, las quebradas secundarias, las aguadas, case: 
ríos, puntos de recurso y principalmente, los centros mineros y las minas 
aisladas: 

4.0 Para la estadística minera se tomarán los siguientes datos: 

a) Relación de las concesiones mineras existentes para formar z pa- 
drón de minas; 

b) Relación de las sustancias mineralógicas de cada yacimiento; 

c) Número y superficie de las concesiones productivas; ) 

d) Número y superficie de las concesiones abandonadas do 
las causas probables de su abandono; 

e) Producción de minerales durante el último año de trabajo y valor 
creado; 

f Clasificación de operarios, salarios y motores usados; 

y) Desgracias y accidentes durante el año y sus causas; 

ha) Condiciones generales de cada yacimiento; 

¿) Producción de los establecimientos de beneficio, uúmero de éstos, 
cantidad de mineral beneficiado, valor creado, capacidad de cada estable: 
cimiento, máquinas y aparatos empleados, número de operarios, etc.; 

J) Importación de productos para el uso de la minería; 

le) Exportación de minerales y de metales, expresaudo los puntos de 
salida y lugares de destino; 

/) Medios de transportes usados y los que convendría usar; 

m) Clasificación de los caminos actuales y las distancias recorridas 
por los productos hasta su venta; 

n) Caminos nuevos que convendría construír o mejoras de los exis- 
tentes; | 

0) Ventajas e inconvenientes de los puertos de embarque; 

p) Se coleccionarán, ademas, muestras de minerales, rocas encajantes 
y Criaderos con designación de la hondura de la mina de que se toman. 

9.2 Las autoridades administrativas darán a la comisión las facilida- 
des necesarias para el mejor desempeño de los trabajos y principalmente 
en lo que se refiere a las visitas de inspección a las minas, en conformi: 
dad a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del Código respectivo. 

Tómese razón, y comuniquese.—ErrÁzuriz.-—.D. Rioseco. 


a Industrial. 


ombres.» 


Reglamento para la Enseñanza Industrial de Hombres 


Santiago, 2 25 de Abril de 1916.—Sección 1.2, Núm. 404.—Vistos los 
ítems Núms. 145 y 513 de la partida 3.2 y 13.2 del presupuesto del Minis- 
terio de Industria y Obras Públicas, he acordado y 


DeEcrETO: 


Apruébase el siguiente Reglamento General de la Enseñanza Prima- 
ria y Secundaria Industrial de Hombres: 


Tíruno L[—De La ENSEÑANZA 


Artículo 1.2 ll objeto de la enseñanza industrial es formar personal 
“1Idóneo para las necesidades de las industrias, y con tal objeto preparar 
operarios, maestros y conductores de trabajos para las distintas artes ma- 
nuales; formar especialistas mecánicos, electricistas y químicos, y facilitar 
a los obreros el perfeccionamiento en sus respectivos oficios. 

Art. 2.2 Esta enseñanza se dividirá en Primaria Industrial, Secunda- 
ria Industrial y, en especial, de perfeccionamiento obrero. 

La enseñanza técnica superior de ingenieros mecánicos, ingenieros 
electricistas, ingenieros químicos e Ingenieros constructores navales, no es 
materia del presente reglamento y se sujetará a otras disposiciones. 

Art. 3.2 La Enseñanza Primaria Industrial se dará en las escuelas 
denominadas Industriales, en cursos de medio-pupilos. i 

Art. 4. La Enseñanza Secundaria técnica se dará en la Escuela de 
Artes y Oficios de Santiago en cursos de internados y medio-pupilos, y en 
las demás escuelas análogas provinciales que la Ley cree al efecto. 

Art. 9.2 La Enseñanza especial de perfeccionamiento obrero se dará 
en escuelas nocturnas o en cursos de un día por semana que funcionarán 
en los Iccales de las Escuelas Industriales y en la de Artes y Oficios. 

Art. 6.2 Los programas de la Enseñanza Industrial Primaria y Secuñ- 
daria se circunscribirán a los conocimientos que tengan aplicación en la 
vida industrial práctica. Se empleará en lo posible la intuición en los mé- 
todos. 

Los programas de las Escuelas Primarias Industriales consultarán la 
preparación para la vida en las fábricas. stos programas tendrán su pro- 
longación en los de la Instrucción Secundaria Industrial, de manera que 
los alumnos salidos de las Escuelas Primarias Industriales puedan ingresar 
a la industria o a las escuelas del grado superior. 

Los programas de las Escuelas de perfeccionamiento obrero dejarán 
libertad a los alumnos para completar sus conocimientos, si así lo desean, 
- por medio del estudio de asignaturas aisladas. 

Art. 7.2 Las escuelas industriales tomarán como punto de partida de 
- sus programas los de la enseñanza de instrucción primaria superior. 
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Art. 8.2 Los programas y planes de estudios de las Escuelas Prima- 
rias Industriales y Secundarias Industriales coneultarán la práctica de sus 
alumnos en industrias o fábricas particulares o del Estado, durante parte 
de los meses de vacaciones; y dispondrán que no se otorgue diploma o 
certificado sino después de que el alumno compruebe haber llenado ese 
género de práctica por seis meses a lo menos en el total. 


TíruLo IL —De La MATRÍCULA 


Art. 9.2 La inscripción o matrícula en las escuelas primarias indus- 
triales y secundarias industriales se harán por concurso de competencia y 
a los mas aptos se asignará las becas por decreto supremo. 

El oponente deberá presentar certificado de haber terminado satisfac- 
toriamente los cursos de la escuela primaria superior, o de la tercera pre- 
paratoria de los Liceos o de haber terminado estudios equivalentes. 

Art. 10. No se admitirán alumnos que no presenten certificados de 
buena conducta del último establecimiento en que hayan permanecido. 

Art. 11. Los alumnos de los internados o secciones de medio pupilos 
podrán repetir el primer año de estudios por una vez, conservando la beca; 
los de los demás años deberán abonar el valor de la pensión si repo 
el año. 

Tíruro HI.—De Los PROFESORES Y MAESTROS 


Art. 12. Para ser nombrado profesor de las escuelas a que se refiere 
este reglamento se requiere ser profesor titulado en la asignatura que deba 
enseñar o profesional titulado, o ser ex alumno diplomado de la Escuela 
de Artes y Oficios. Sólo a falta de éstos, podrán ser nombrados los prácti- 
cos que hayan ejercido el profesorado con reconocida competencia por 
mas de tres años en algún establecimiento de enseñanza fiscal o particular. 

Art. 13. Para ser Maestro de Talleres se requiere ser ex alumno di- 
plomado de la Escuela de Artes y Oficios o haber sido Jefe de Taller en 
el ramo de algún establecimiento industrial o fabril, fiscal o particular, 
por mas de tres años o haber ejercido el arte u oficio. respectivo, con reco- 
nocida competencia, por mas de seis años. 

Art. 14. Los cargos de Director o Profesores se proveerán por el Pre- 
sidente de la República previo concurso de antecedentes que los interesa- 
dos presentarán al Ministerio de Industria y Obras Públicas dentro del 
plazo que señale el decreto que convoque £ al concurso. 


TíruLo IV.—DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL 
DE HOMBRES 


(Derogado por decreto N.0 2135, de 7 de Septiembre de 1916). 
Tíruio V.—DEL DIRECTOR GENERAL 


Art. 17. a) Le corresponde presidir el Consejo. 

b) Preparar los asuntos que deban ser sometidos a éste. 

c) Redactar los programas de enseñanza de acuerdo con los Directo- 
res de las Escuelas y someterlos a la aprobación del Gobierno. 


: 
AE 
y 
¡0 


-— ENSEÑANZA INDUSTRIAL DE HOMBRES 985 


d) Visitar las escuelas de provincias a lo menos una vez al año. 

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que rigen en las es- 
cuelas. 

f) Formar la memoria anual general de la enseñanza industrial. 

y) Formar el proyecto de presupuesto de esta enseñanza de acuerdo 
con los respectivos directores de escuelas, 

h) Proponer al gobierno las inversiones de los fondos provenientes de 
trabajos a particulares que se manden ejecutar. 

¿) Informar sobre las propuestas de empleados que hagan los directo- 
res de las escuelas a que se refiere el art. 19. 

J) Formar las bases de los concursos para proveer los puestos de Di- 
e lorós 


TíruLo Vl-—De La ADMINISTRACIÓN: DE LAS ESCUELAS 

Art. 18. La administración económica de las escuelas será ejercida 
por los respectivos directores independientemente de la Dirección General, 
bajo la dependencia directa del Ministerio de Industria y Obras Públicas. 

Art. 19. Los empleados de las escuelas que no sean profesores serán 
designados por el Presidente de la República a propuesta de los respectivos 
directores prévio informe del Director General de la Enseñanza Industrial 
de Hombres. 

Art. 20. La Dirección de la escuela industrial primaria o secundaria 
podrá ser autorizada para ejecutar, dentro de sus locales y en las horas de 
talleres, trabajos para particulares adecuados a la enseñanza queen ellos 
se dá a los alumnos, bajo las reglas que determine el Consejo Directivo 
de la Enseñanza Industrial de Hombres. De estos trabajos se llevará con- 
tabilidad especial y las entradas que por esta razón se obtengan se depo- 
sitarán semanalmente en la Tesoreria Fiscal respectiva, en cuenta corrien- 
te especial de la escuela y a la orden del Ministerio de Industria y Obras 
Públicas. 

lístas entradas,se aplicarán, prévio decreto supremo a petición del 
Director General y en primer término a reponer el material empleado y el 
sobrante, a fomento de los taileres de la misma escuela y a formar a los 
alumnos un fondo de ahorro, segun la distribución que acuerde el Presi 
dente de la República. 

Art. 21. Las asignaciones, legados o donaciones que se haga a algu- 
na de estas escuelas determinadamente, una vez aceptados por el Presi- 
- dente de la República, se aplicarán estrictamente al objeto indicado por el 
_testador o donante o al fomento en general de la escuela agraciada si no 
se hiciere indicación especial. 

Art. 22. Este Reglamento General regirá desde el 15 de Mayo de 1916. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 

Leyes y Decretos del Gobierno.—SANFUENTES.—Anjel Guarello. 
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Escuela de Artes y Oficios 
REGLAMENTO INTERNO 
Para los efectos del régimen interno, la Escuela se dividirá en tres see- 


ciones: Dirección General, Director de Enseñanza Teórica y Educación y 
Director de la Enseñanza Manual y de Talleres. ] 


DIRECTOR GENERAL 


El Director General es el Jefe del Establecimiento y a él corresponde 


el manejo de todo el personal, la admisión de los alumnos, inversión de 


los fondos, el estudio de los po de enseñanza y la iniciativa de los 


trabajos que deban ejecutarse en los talleres, Dependerán directamente de 
este funcionario el Director de la Sección de Educación, el Director de Bn- 


señanza Manual, el Ingeniero de la Oficina Técnica, el Vontador, el Guar- 


da Almacenes y el Secretario General, quienes obrarán conforme a sus 
Instrucciones. 


/ 


DIRECTOR DE La ENseEÑANZA Teórica Y [DUCACIÓN 


Al Director de la Sección Enseñanza Teórica y Educación le corres- 
ponde todo lo relativo a la asistencia de profesores, inspectores y alumnos, 
a la permanencia de éstos en la Escuela, su alimentación, higiene y ves- 
tuario. La confección de los horarios, organización de los exámenes, con- 
servación de los edificios, muebles y útiles de toda clase en su sección. De- 
penderán de él, además, la Sección Economato con todo su personal y ma- 
teria; el Médico, la Enfermería, el Capellán del Establecimiento y el Bi- 
bliotecario. : 


DIRECTOR DE La ENnseEÑANZa MANUAL 


El Ingeniero Jefe de los Talleres es el Director de la Ensenanza Ma- 


nual y le corresponde la dirección de los talleres, la conservación de los. 


edificios, muebles, máquinas-herramientas y útiles de su sección; la ejacu- 
ción de los artefactos que ordene el Director Greneral y la confección de 


los presupuestos para los mismos. Estarán bajo su dependencia su los 


maestros, los operarios y. la servidumbre de los talleres. 
CoNnraDOR=- TESORERO 


Sus obligaciones son: Tener bajo su cuidado y responsabilidad la Ca- 
ja del Establecimiento; recaudar todas las cuentas de pago, a favor de la 
Escuela y percibir de la Tesorería Fiscal los fondos asignados a la Escue- 
la. Efectuar todo pago que lleve el V.? B.* del Director, requisito sin el 
cual el Tesorero no.hará pago, sin que este visto bueno disminuya la res- 
ponsabilidad del Tesorero, por los errores de cálculo y por los pagos que 


resulten indebidos. Llevar al día la contabilidad de la Escuela. Represen- 
tar judicial y extrajudicialmente al Establecimiento, para el efecto de los 
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asuntos relacionados con las obras que los particulares encomienden a la 
Sección Talleres; depositar en la Tesorería Fiscal el valor de los artefactos 
verdidos. 

De los fondos de la Escuela sólo tendrá en Caja las sumas necesarias 
para los gastos urgentes y diarios. Para girar sobre los depósitos se pon- 
drán las firmas del Tesorero y la del Director. 


GUARDA-AILMACENES , 


Sus atribuciones y deberes son: 

Tener a su cargo y bajo su responsabilidad, la guarda y conservación 
de los artefactos, materiales, herramientas y útiles depositados en los alma- 
cenes; Llevar la contabilidad de sus secciones. Llevar un registro completo 
y detallado de los libros, muebles, máquinas, útiles, herramientas y ense- 
res que existan en el Establecimiento y que se adquieran o ejecuten, en 
forma que pueda hacerse efectiva en cualesquier momento la responsabi- 
lidad de los encargados de la guarda de los artículos enumerados. 

Vender los objetos que se coloquen con “este fi en la Sección de Ar- 
tefactos, por los precios que les haya fijado el Ingeniero con el V.* B.? del 
Director, o en conformidad con los contratos especiales al respecto. No en- 
tregará ningún artefacto ni objeto que se mande arreglar a la Escuela, sin 
que previamente se haya enterado el valor correspondiente. ' 

Entregar pesado o medido, el combustible para las máquinas y talle- 
res, los materiales, herramientas y enseres que éstos necesiten, previa or- 
den escrita del Director de la Sección correspondiente con el visto bueno 
del Director General. 


INGENIERO DE LA Oricina TÉCNICA 


A este funcionario, independiente de los talleres le corresponde: pro- 

—yactar los artefactos que deben elaborarse. Conservar en el archivo todos 
los planos, presupuestos y demás documentos relativos a la producción. 

La dirección técnica de las ciases de dibujo. La determinación de los pre- 
clos de costo. 


Los PROFESORES 


Sus obligaciones son: 

Hacer sus clases a la hora que fije el Director, según el Plan de Es- 

tudios y Programas aceptados. Pasar mensualmente al Director de la En. 

-— señamza Teórica las notas de aprovechamiento, asistencia y conducta de 

los alumnos. Anotar en la hoja de asistencia diaria la materia de la ense- 

- ñamza teórica tratada en cada clase. Formar parte de las comisiones exa- 

. minadoras. Hacer una conferencia especial al año sobre materias que ten- 
gan atingencia con el ramo que enseñan. 

. Los profesores de máquinas, electrotecnia y química industrial son 

los jefes de los respectivos cursos y tendrán a su cargo los laboratorios y 

la dirección de las experiencias que en ellos se hagan. Cada uno de ellos 

- deberá organizar el trabajo práctico de los alumnos en las vacaciones. 

y 

3 4 

E 
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De Los INsPECTORES 


A los Inspectores corresponde la vigilancia general de los alumnos, y 
en especial la de aquellos que forman la s sección confiada a su inmediato 
cuidado. S 

Sus obligaciones son: Velar por la conservación , del orden y del aseo” 
en los dormitorios, lavatorios, salas de estudio y de recreo, en el comedor, 
en les patios. 

Permanecer en la lscuela durante los turnos que indique el Director 
de la Enseñanza Teórica. 

Pasar mensualmente un estado de la conducta observada por los alam:: 
nos de las respectivas secciones. | 


De LOS MAESTROS DE TALLERES 


El Maestro tiene por obligación: 

Dar a los alumnos lecciones prácticas de la especialidad, haciendo 
ejecutar bajo su dirección el desarrollo del programa de enseñanza y los 
trabajos que el Director de la Enseñanza Manual le ordene en el Taller y 
no permitir que se trabaje ningún objeto sin'la correspondiente órden es- 
crita del Director de la Enseñanza Manual. Atender a la A de 
los útiles, herramientas y maquinaries del taller. 

Los Maestros , Jefes y Sub-Jefes están obligados a trabajar como obre: 
ros cuando sea necesario. 


DeL CAPELLÁN 


El Capellán tendrá a su cargo el servicio religioso del Establecimien- 
to y dará semanalmente una conferencia a la hora que le indique el Di- 
rector Greneral. 


- En MéDico 


Son obligaciones del Médico: 

Examinar a los aspirantes a alumnos de la Escuela, e inte al" 
Director, sobre la constitución física de cada uno de ellos y sobre el estado 
de salud en que se presenten; vivir a inmediaciones de la Escuela y asis- 
tir diariamente al Establecimiento a la hora que le designe el Director 
General; visitar y medicinar a todos los enfermos que haya en el local de 
la Escuela. sean empleados, alumnos, mozos, obreros, etc. 


Llevar un registro o estadistica médica. Dar semanalmente, a la lora 


que le indique el Director General, una conferencia sobre higiene. 


EcóNnomMo 


Tendrá a su cargo la alimentación de los alumnos, del personal y el 


aseo del Establecimiento, Cuidará que los gastos no pasen del límite tado y 


por el Presupuesto. 
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DeL CoNnseJO DE PROFESORES 


Lo forman los profesores de la enseñanza oral y manual, el Director 
General de la Sección Enseñanza y Educación, el Director de la Enseñan- 
_za Manual, los Inspectores, los Maestros Jefes y Sub-Jefes de Talleres. Le 
- corresponde pronunciarse sobre la separación de alumnos y su paso al 
curso superior. 

DisPosICIONES GENERALES 


Todo el personal administrativo y el personal de Talleres de la Es- 
cuela tiene obligación de asistir 8 horas diarias y no podrá ausentarse sin 
* autorización del Director General o de quien haga sus veces. 

Ninguna persona podrá ser contratada ni empleada en la Escuela sin 
previa autorización del Director General. 

Es obligación de todo el personal velar por la conservación de los 
edificios, muebles, maquinarias, herramientas y la buena conducta de los 
alumnos. 


Prospecto para la admisión de alumnos de la Escuela 
de Artes y Oficios 


La Escuela de Artes y Oficios prepara a la juventud para ganarse la 
vida con independencia y sus programas son suficientes para que los alum- 
nos diplomados puedan subir por medio del trabajo hasta los más altos 
puestos en la industria. 

El curso completo dura 5 años y comprende un primer período de 
tres años de enseñanza general y otro de dos años de enseñanza especiali- 
zada. 

Al cabo de 5 años el alumno recibe su título de Técnico Mecánico, 
Electricista o Químico. 

Los alumnos que lo deseen pueden, durante los tres primeros años, 
especializarse en algún oficio, permaneciendo en un solo taller todo el tiem- 
po que se dedica a los trabajos prácticos. En este caso se otorga: un título 
que acredita la competencia del alumno para prestar sus servicios en la 
industria en calidad de Operario fundidor, herrero, calderero, hojalatero, 
carpintero, modelista, mecánico o electricista. 

Funcionan en la Escuela una Sección de Internos y otra de Medio 
pupilos, con estudios sometidos al mismo programa. En el medio pupilaje 
existe un curso preparatorio. 


- CONDICIONES NECESARIAS PARA PRESENTARSE AL CONCURSO DE ADMISIÓN 
DE LA EscueELa DE ÁRTES Y OFICIOS 


1.2 No tener más ds 17 años ni menos de 14, acreditado por el certi- 
- ficado de nacimiento. 
2. Acreditar buena conducta por medio de un certificado del Director 
- del último colegio, siempre que la estadía haya sido a lo menos de un año, 
(19) 
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3.2 Tener buena constitución física y ser vacunado. 

4.2 Con estos requisitos, presentar una solicitud al Director de la Es- 
cuela, antes del 1.2 de Diciembre del año anterior. 

La fecha del concurso de admisión se fijará por la Dirección de la 
Escuela y se comunicará oportunamente a los interesados como también 
la ciudad donde se verificará el concurso. 


CONOCIMIENTOS QUE DEBEN TRAER LOS ALUMNOS PARA INGRESAR 
EN LA PREPARATORIA DEL Meb1o PUPILAJE 


Castellano —Lectura razonada del III Libro de Lectura. —Dictado del 
mismo libro. | 

Matemáticas.—Uuatro operaciones con enteros, decile complejos * 
y los más sencillos de las fracciones comunes. —Sistema métrico. 

Historia.—Historia de Chile —Los Padres de la Patria.—Rasgos ge- 
nerales de la Conquista.—JEl Coloniaje.—La Independencia.—La Repú- 
blica. ¡ 

Geografía.—División de Chile conforme a sus condiciones físicas.— 
Principales países de América y de Europa, agrupados por zonas de igua- 
les condiciones físicas. 


CONDICIONES PARA INGRESAR AL PRIMER AÑo 


Se requieren los conocimientos indicados para la preparatoria, y 
además: 

Aritmética. Cuatro operaciones con enteros, fracciones comunes, de- 
cimales, números complejos. —Sistema métrico. —Regla de tres y de interés. 

Geometría.—El cubo.—Conceptos geométricos que se desprenden de 
su descripción. —El cuadrado.—El paralelipípedo.—El rectángulo.—El te- 
traedro.—El triángulo, —Conocimiento y uso de los aparatos geométricos. 
—Construcciones. y aplicaciones.—Superficie del co rectángulo y 
triángulo. 


Las pruebas se tomarán por escrito a todos los candidatos reunidos en 
las ciudades en que se verifiquen los concursos. 

No se tomará pruebas a aquellos ap que no hayan remitido 
sus antecedentes oportunamente. 

Los aspirantes que obtuvieran éxito en el concurso serán aceptados 
como alumnos por la Dirección de la Escuela conforme a un estricto orden 
de méritos. La nómina de los alumnos aceptados se presentará al Minis- 
terio. | 

Los jóvenes que tengan conocimientos suficientes podrán ingresar al . 
segundo o tercer año, rindiendo los exámenes correspondientes al curso 
inferior, y la edad deberá estar de acuerdo con el año en que ingresen. 

Al tiempo de matricularse habrá que llenar los requisitos siguientes: 

Constituir apoderado en persona conocida, residente en Santiago, 
aceptada por la Dirección de la Escuela, que los atienda en lo que necesi- 
ten, y en cuya casa se hospedarán los días de salida. El apoderado debe, 
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además, hacerse cargo de su pupilo en caso de enfermedad que no pueda 
atenderse dentro de la Escuela. 

b) Depositar previamente en la Caja de Ahorros de Santiago, (Sucur- 
sal Estación), la cantidad de cincuenta pesos, a la orden del Director de la 
Escuela, para asegurar la permanencia del alumno en ella y responder de 
los perjuicios materiales que ocasione. Esta fianza sólo se devolverá una 
vez que el alumno haya terminado satisfactoriamente sus estudios o si se 
retira antes de concluirlos por incapacidad física comprobada por el médi- 
co de la Escuela.—Los medios pupilos sólo depositarán cinco pesos. 

Los alumnos, al incorporarse, deben traer todo el equipo que se deta- 
lla al finde este prospecto. La ropa ha de venir marcada con las iniciales 
del nombre y apellido y con el número correspondiente. 

El alumno que no se haya matriculado hasta el 15 de Marzo, pierde 
su derecho al número que tuviere reservado, y el que, en cu ualquiera época 
del año, falte mas de 8 días seguidos, sin permiso previo, se considerará 
separado de la Escuela. 

Los alumnos, que observen mala conducta o no quieran trabajar, y 
los que incurraren cualquier falta que la Dirección estime grave a juicio 


del Director, serán expulsados de la EscuelK. 


CosTO DE LA ENSEÑANZA 


La ley de presupuestos fija anualmente. el número de becas que se 
concederá tanto para internos como para medio-pupilos, como también la 
pensión que se exigirá a los alumnos supernumerarios. 


Equipo DEL ALUMNO INTERNO 
Traje de salida, según modelo, y sombrero calañés negro. 
Terno para uso diario, según modelo. 
Trajes cotón azul para taller, según modelo. 
Camisas blancas. 
Camisas de dormir. 
Cuellos. 
Pares de puños. 
Corbatas negras. 
Pares de calzoncillos. 
Pares de calcetines. 
Pañuelos de mano. 
Servilletas. 
Anillo liso de metal para servilleta. 
Colchas blancas. 
Pares de sábanas. 
Frazadas. 
Colchón de lana de 190<75 cm. 
Almohada. 
Fundas. 
Toallas. 
Toalla de baño. 
Par de calzoneillos de baño. 
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Par de tijeras. 
Cajita con útiles de costura. 
Candados chicos, buena clase. 

Para los medio- pupilos se exige solamente el traje de salida y los dos 
trajes de taller de cotór azul, pero deben tener la ropa necesaria para pre- 
sentarse siempre en la Escuela en condiciones de riguroso aseo. 


2 Bolsas para ropa. 

2 Pares de zapatos negros. 
1 Cepillo para dientes. 

1 » » pelo. 

1 » » Tropa. 

1 Vaso. 

1 Peineta. 

1 

1 

5 


NoTa,—Todas las prendas del equipo deben venir marcadas con el número de 
matrícula que se asigna al alumno, 


Escuela Técnica Industrial de Valparaiso (1) 
Ley núm. 3,092.—Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su apro- 
bación al siguiente 


PROYECTO DE LEY 


Artículo 1.2 Créase en Valparaíso una Escuela Técnica Industrial. 


Art. 2.2 Una vez que se verifique la enajenación de los terrenos fisca- 


les del Malecón de Valparaíso, en virtud de autorización legislativa, del 


precio que se obtiene se destinará, preferentemente, la suma de doscientos - 


cincuenta mil pesos ($ 250.000) para la construcción en un terreno fiscal 
adecuado, de esa ciudad, de un edificio destinado a esa Escuela y sus ins- 
talaciones y cincuenta mi: pesos ($ 50.000) para maquinarias y laboratorio 
de enseñanza técnica. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 


y sarcionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la Re- 


pública. 
Santiago, 24 de Abril de 1916.—Juaw Lurs SasruEstes —Anjel 
Guarello. 


(1) Se ha estudiado la organización de la Escuela; pero como no se ha dispuesto aún 
del terreno para su instalación; no funciona todavía. 
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Enseñanza Profesional Femenina 
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Reglamento general para las Escuelas Profesionales de Niñas 


(Aprobado por decreto N.” 2298, de 12 de Septiembre de 19065, con las modificaciones 
introducidas hasta 1923). 


TíruLo Primero. —DisPosICcIONES GENERALES 


Artículo 1.2. Las Escuelas Profesionales de Niñas tienen por objeto 
proporcionar a la mujer los conocimientos necesarios para el ejercicio de 
profesiones adaptables a su sexo en las industrias nacionales. 

Art. 2.2 La enseñanza abrazará los siguientes ramos: Lencería para 
señoras y caballeros, Corsetería, Sombrerería, Modas, Bordados en blanco 
y artísticos, Flores artificiales, Sastrería para niños, Tejidos a máquina y 
a mano, Dibujo lineal y ornamental, Higiene, Urbanidad y Economía 
doméstica, Moral y Religión, Gimnasia, Caligrafía, Ortografía castellana, 
Aritmética y los demás que conviniere establecer, según la ubicación y 
grado de desarrollo de los Establecimientos. 

Art. 3. Las clases de Dibujo lineal y ornamental, Gimnasia, Moral, 
Higiene, Urbanidad y Economía doméstica, serán obligatorias para todas 
las alumnas. Las de Ortografía castellana, Aritmética y Caligrafía, sólo 
para las que se encontraren atrasadas en estos ramos. 

Art. 4. En las Escuelas que el Gobierno determine habrá también 
un curso especial de comercio, destinado a preparar Mñas aptas para los 
puestos de cajeras, vendedoras, y tenedoras de libros. 

Este curso será de dos años; y comprenderá, en el primero, los ramos 
de Caligrafía, Escritura a máquina, Aritmética comercial, Ortografía Cas- 
tellana y Jeografía comercial; y en el segundo, Redacción comercial, Cál- 
culos rápidos, y Contabilidad por partida doble aplicada a un negocio de 
tienda por mayor y menor. Al segundo año sólo podrán ingresar las alum- 
nas que, a juicio del profesor, manifiesten tener los conocimientos prepa- 
ratorios suficientes para seguirlo con provecho. 

Art. 5.2 La matrícula se abrirá el 1.2 de Marzo de cada año y las 
clases se iniciarán el día 8 del mismo mes. El personal de las Escuelas 


deberá asumir sus funciones el día 5 de Marzo. Se declararán vacantes los 


puestos de los empleados que no cumplan este requisito. (Dto. 449, Marzo 
11 de 1920). 

Art. 6.2 La matrícula no podrá exceder de cuarenta alumnas por 
curso. El mínimun dentro de este límite, dependerá de la capacidad de las 
salas. Los excedentes pasarán a los demas cursos. 

Ningún curso podrá funcionar con menos de diez alumnas. 

Art. 7.2 Las clases durarán tres horas en la mañana y tres en la tarde, 
en los cinco primeros días hábiles de la semana. 
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Los sábados se reunirá el personal de profesores v empleados admi- 
nistrativos de las Escuelas, bajo la presidencia de la Directora, para tomar 


acuerdos sobre los trabajos semanales , y para poner al día los apuntes que 


no lo estuvieren. 
Art. 8.2 Durante el año se considerarán festivos: 
a) Desde el 17 hasta el 30 inclusives del mes de Splice en cele- 
bración del aniversario de la Independencia de la República; 

b) Los días de la Semana Santa; 

c) El día del cumpleaños del Presidente de la República; y 

d) El día 21 de Mayo. (Dtos. 1,669, Septiembre de 1909 y 1,431, Sep- 
tiembre 1917). 

Art. 9.2 En la época que fije Ja Dirección de la Escuela, de acuerdo 
con la Visitadora, se hará una exhibición pública de las obras destinadas 
a demostrar :os frutos de la enseñanza y el grado de competencia alcanza- 
do por las alumnas durante el año. (Dto. 1,396, Agosto 1916). 


Art. 10. Cerrada la exhibición y venta de las obras expuestas, tendrá 


lugar la distribución de diplomas, certificados y premios. 

Los premios consistirán en libretas de ahorro, y serán: 

a) De distinción, para las alumnas con derecho a diploma; esto es, 
para las que en el examen hubieren obtenido votos de distinción; 

b) De excelencia, para la alumna mas sobresaliente entre las distin- 
guidas de cada curso; y 

c) De perseverancia en el ahorro, de abono a las libretas de las alum- 
nas o ex-alumnas que hubieren conservado en el primer año, a lo menos 
la mitad del premio que recibieran el año anterior. Éste premio podrá 
repetirse aumentado en el segundo año para aquellas que hubieren inere- 
mentado la suma primitiva. 


TíruLo ll —De Las ALUMNAS 


Artículo 11. Para ser alumna se requiere: 

1.2 Acreditar buena conducta; 

2.2 Tener por lo menos catorce años de edad; 

3.0 Estar vacunada; 

4.2 Tener buena salud; y 

5. Saber leer y escribir” y poseer las cuatro primeras operaciones de 
la aritmética. 


Art. 12. En la primera quincena del mes de Marzo, o en la fecha que 


la Junta de Vigilancia designe, las aspirantes rendirán un examen previo, 
ante una comisión nombrada por la misma Junta. Podrán eximirse de 
esta prueba las que con certificados de examen acrediten tener los conoci- 
mientos exigidos. 

Art. 13. Las aspirantes que fueran aceptadas como alumnas, deberán 
asistir a sus cursos desde el 1. de Marzo, perdiendo la calidad de tales, 
las que sin causa justificada no lo hicieren antes del 15 del mismo mes. 

Art. 14. Las alumnas estarán sometidas a una disciplina racional que 
las habitúe a conducirse con dignidad. La reprensión y la expulsión serán 
los únicos castigos que podrá imponérseles. 
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Art. 15. Durante el primer trimestre, que se considerará de prueba, 
la Directora pedirá a la Junta de Vigilancia la separación de las alumnas 
que manifiesten no reunir los requisitos del artículo 11. 

Art 16. Las alumnas vestirán un traje sencillo, y usarán dentro del 
Establecimiento un delantal blanco unjforme, 

Art. 17. La enseñanza será gratuita; pero al tiempo de matricularse, 
las alumnas depositarán en el Establecimiento la cantidad de cinco pesos 
en garantía de buena conducta y asistencia. En las ciudades en que exista 
Caja de Ahorros, estos depósitos se colocarán en ella, a la orden de la Di- 
rectora. En aquellas en que no la hubiere, se depositarán en un Banco de 
la localidad, o en su defecto en la Tesorería Fiscal. 

Art. 18. Los depósitos se devolverán a la presentación de certificado 
de examen, una vez que las alumnas hayan terminado sus cursos. El de- 
recho sobre el depósito caducará a los dos años de haberse retirado la 
alumna del Establecimiento. 

Art. 19. La alumna a quien se le concediere su retiro antes de rendir 
examen, tendrá derecho a que se le devuelva el depósito, siempre que lo 
solicite en el mismo año. 

Art. 20. 1l depósito lo perderá: 

1.2 La alumna que falte a -sus clases durante quince días consecuti 
vos sin causa justificada; 

2.2 La que se retire de la Escuela sin motivo atendible; y 

3.2 La que sea separada o expulsada por mala conducta. 

Art. 21. Los depósitos que perdieren las alumnas y los intereses que 
produjeren las fianzas en general, se destinarán a formar un fondo de 
premios para las alumnas que terminen sus cursos con notas de distin- 
ción. 

Art. 22. Las alumnas asistirán al Establecimiento en los días y horas 
que les correspondan, y deberán ejecutar bajo la dirección de sus maes- 
tras todos los trabajos que exijan en sus respectivas secciones. 
| Art. 23. Las alumnas a quienes, por su mayor competencia, se les 
ocupe en la confección de obras particulares tendrán derecho a percibir, 
al terminar sus cursos, las utilidades dejadas por las obras de esta clase 
que hubieren ejecutado. liste derecho lo perderá la alumna que se encon- 
trare en algunos de los casos contemplados en el artículo 20, y su haber 
pasará al fondo de premios. 

Art. 24. Las alumnas que al terminar sus estudios rindieren examen 
con aprobación unánime, recibirán un certificado de competencia firmado 
por la Directora del listablecimiento, por la profesora y por la alumna a 
cuyo puder se expida el título, en el cual conste que son aptas para el 
ejercicio del ramo o arte a que se hayan dedicado. (Decreto 10 de Enero 
de 1917). 

Las alumnas distinguidas recibirán un diploma especial con y las mis- 
mas firmas. 

Las aprobadas por mayoría de votos, un certificado de aprobacion por 
- mayoría. 
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TiruLo HI —De La DIRECTORA 


Art. 25. La Directora administra la Escuela y está suborninado a ella 
todo el personal. Tiene a su cargo el régimen económico e interno del Es- 
tablecimiento y la distribución de las alumnas en las diversas secciones. 

Art. 26. Son obligaciones y atribuciones de la Directora: 

1.2 Cumplir y hacer cumplir este reglamento y las demás disposicio- 
nes internas que se dicten; 

2.2 Permanecer en la Escuela en las horas reglamentarias y en las 
demás que fueren necesarias para mantener los servicios al día; 

3.2 Velar por el exacto cumplimiento de los deberes de todos los em- 
pleados; | 
4.0 Citar a la Junta a sesiones ordinarias; y a extraordinarias cuando 
lo exija algún asunto urjente, expresando en este caso el motivo de la ci- 
tación; 

5.2 Pedir a la Junta la separación de los empleados remisos, cuando 
lo juzgue necesarlo; 

6. Conceder licencia a los empleados del Establecimiento hasta por 


ocho días en el año, en casos justificados de enfermedad o en otros extra- * 


ordinarios, de acuerdo con el miembro de la Junta que estuviere de turno; 
(2 Designar las personas que deban desempeñar los empleos a con- 
trata; 
8.2 Vigilar que los libros del régimen interno sean bien llevados; 
9. Presentar a la Junta la lista de las aspirantes que rindieren satis- 
- factoriamente su examen de admisión; 
10. Suspender a las alumnas cuya conducta haga necesaria esta me- 
dida, y separarlas definitivamente con el acuerdo de la Junta; 
11. Presentar anualmente a la Junta una nómina de las alumnas que 
hayan terminado satisfactoriamente sus estudios; 
12. Trascribir el nombramiento de las comisiones examinadoras que 
la Junta o 
14. Pasar a la Junta un estado mensual en , que “aparezca la asisten: 
cia de las alumnas, la de los profesores y la visita de los miembros de la 
Junta; 
15. Visitar diariamente las clases; 


16. Pasar visita una vez al mes a la Contabilidad del Establecimiento - 


y examivar el balance mensual de comprobación a fin de que previo su 
visto bueno, lo presente a la Junta; 

17. Proponer a la Junta las reformas y medidas de régimen interno 
que juzgue necesario para la buena marcha de la Escuela; 

18. Servir de secretaria a la Junta de Vigilancia y llevar el libro de 
actas y los de notas oficiales; 

19. Tener a su cargo los fondos del Establecimiento donde no haya 
Contador-Tesorero; 

20. Efectuar los gastos con la debida discreción y con sujeción es: 
tricta a las glosas del Presupuesto; 

21. Enterar mensualmente en Tesorería Fiscal el importe de los ma- 
teriales empleados en Jas obras vendidas. La parte correspondiente a la 
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obra de mano de los artículos manufacturados, será destinada a incre- 
mentar el fondo de premios a que se refiere el artículo 21. La de las obras 
particulares, a formar un fondo de remuneraciones para las alumnas a 
que se refiere el artículo 23; 

22. Rendir trimestralmente la cuenta de inversión de los fondos 
puestos a su orden; 

23. Dar semanalmente a las alumnas una conferencia sobre higiene, 
urbanidad y economía doméstica; y 

24. Presentar a la Junta, en el mes de Marzo, una memoria sobre la 
marcha del Establecimiento en el último año escolar. 

Art. 27. La Memoria anual deberá comprender los puntos siguientes, 
sin perjuicio de lo demás que hubiere de exponerse: 

1.2 Número de alumnas matriculadas en el año, y su distribución en 
los diferentes cursos, 

2.2 Fecha de la apertura de las clases, y número de alumnas que 
existían en esa fecha; 

3.2 Promedio de la asistencia anual, en general y por curso; 

4.2 Comparación de la matrícula y asistencia del año, en relación con 
las del año anterior; 

5.2 Resultado de los examenes, con indicación del número de alum- 
nas distinguidas, aprobadas por unanimidad, aprobadas por mayoría de 
votos, reprobadas y no presentadas en cada curso; 

6.2 Nómina de las alumnas que hayan recibido diploma de distinción, 
certificado de competencia y certificado de aprobación por mayoría de 
votos; 

7.2 Número y valor de las libretas de alrorro repartidas como premios 
a las alumnas distinguidas y sobresalientes, con indicación de los nombres 
de las favorecidas; 

8.2 Resultado de la exposición de labores del mes de Diciembre; 

9.2 Monto de los gastos efectuados con los fondos del Presepuesto, 
tanto fijos como variables, por orden de ítems; 

10. Monto de las entradas habidas durante el año por venta de obras 
confeccionadas, con expecificación de las cantidades enteradas en arcas 
fiscales y las destinadas al fondo de premios y al de remuneraciones; 

Balance de las operaciones del año y cuadro del movimiento ge- 
neral de valores producidos por la elaboración y la venta; 

12. Número y valor de los depósitos ingresados por fianzas de alum- 
nas, de los depósitos devueltos, de las fianzas declaradas perdidas y pasa- 
das al fondo de premios, y saldo existente; 

13. Medidas de entidad y de fomento adoptadas por la Junta de Vi- 
gllancia durante el año; 

14. Número de sesiones celebradas por la Junta de Vigilancia du- 
rante el año, con expresión de los miembros asistentes y no asistentes; 

15. Número de alumnas que al terminar el año hayan conservado en 
sus libretas de ahorro el cincuenta por ciento, o mas, del premio que reci- 
bieran el año anterior, y valor fijado al respectivo premio; 

16. Cómputo de lo que ha venido a costar al Estado la enseñanza de 
cada una de las alumnas, tomando como factores el promedio ae la asis- 
- tencia anual y el total de gastos efectivos, fijos y variables, originados por 
el Establecimiento; y 
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17. Número de alumnas matriculadas para el nuevo año “escolar has- 
ta el 31 de Marzo. 


TrruLo IV.—Drer PersoNAL DE ENSEÑANZA 


Art. 28. Las Escuelas tendrán los profesores y maestras de labores 
que fueren necesarios para dirigir las clases teóricas y prácticas de las di- 
versas secciones. 

Art. 29. Son obligaciones de los profesores y maestras: 

1.2 Dirigir la enseñanza y los trabajos prácticos em conformidad a los 
programas que se acuerden; 

2.0 Firmar diariamente el registro de Asistencia de profesores y el de 
Temas de clases; y el de Ordenes de servicio cada vez que se les notifique 
por este medio alguna disposición; 

3.2 Entrar a clase al toque de campana juntamente con las alumnas, 
y no retirarse después de terminadas las clases sin dejar hechas todas sus 

obligaciones del día; 

4.2 Pedir al Almacen, en libreta especial, los materiales que necesiten 
para la enseñanza y la elaboración, y elegirlo3 fuera de horas de clase; 

5. Presentar semanalmente a la Directora, después de terminadas las 
clases, las obras que confeccionen, acompañadas de una papeleta con el 
detalle de los materiales empleados y su valor, y fijar de acuerdo con ella 
los precios de venta correspondientes; 

6.2 Entregar a la Guarda-almacen, bajo guía de la Directora, las 
obras confeccionadas; 

7.2 Presentar mensualmente a la Directora el libro de Anotaciones 
Diartas, a fin de que le pongan su visto-bueno o haga las observaciones 
que le merezcan los apuntes; 

8.2 Formar al terminar el mes de Julio, un inventario de los mate- 
riales que mantuvieren en su poder en dicha fecha, a fi de comprobar 
su valor con el saldo que en su contra arrojen los libros de contabilidad; 

9.2 Pasar a la Directora, a la terminación del mes de Julio y Diciem- 
bre, una planilla de los materiales inutilizados en la enseñanza, a fin de 
que les sea abonado su valor en los libros; 

10. Pasar a la Contabilidad, en las mismas fechas, una nómina de 
las alumnas con derecho al valor de las hechuras de las obras particulares 
y la suma que a cada una le corresponda; 

11. Formar parte de las comisiones examinadoras en conformidad a 
la distribución que haga la Directora de acuerdo con la Junta; 

12. Devolver bajo inventario, al terminar el año escolar, los materia- 
les sobrantes, y los enseres y utensilios que hubieran recibido para sus 
trabajos; 
13. Designar de acuerdo con la Directora, la alumna que entre las 
distinguidas merecieren la nota de sobresaliente, para el efecto gel premio 
especial que habrá para cada curso; y 

14. Llevar los siguientes registros: | 

a) Para anotar diariamente la asistencia e uses de las alum- 
nas y las observaciones que estimaren convenientes; j 
b) Para anotar los trabajos que hicieren las alumnas, con indicación 


ENSEÑANZA PROFESIONAIL FEMENINA 301 


de las fechas en que los inicien y los terminen, y el detalle y valor de los 
materiales que se empleen en cada uno de ellos; | 

c) Para anotar, día a día, los materiales que reciban del Almacen y 
sus precios, los materiales que se inutilicen y toda ocurrencia de que con- 
venga dejar constancia para sus descargos; y 

d) Para extractar las inasistencias de las alumnas en cada semana. 

Art. 30. No se permitirán en los talleres del Establecimiento otras 
obras que las destinadas a ser vendidas en el Almacen, o para particula- 
res con autorización escrita de la Directora. El precio de estas últimas. será 
fijado por la Directora de acuerdo con la profesora respectiva, y una vez 
hechas se entregarán a la Guarda-almacen en la misma forma que las 
primeras. ? 

Art. 31. En los cursos en que se confeccionen obras particulares, las 
maestras llevarán un registro para abcnar a cada una de las alumnas que 
tomen parte en la ejecución de dichas obras la cuota que le corresponda 
en el valor de las respectivas hechuras. 

Art. 32. Después de clausurado el Establecimiento para las alumnas 
en fin de año, los profesores y maestras deberán seguir concurriendo hasta 
dejar terminada en debida forma las entregas a que se refiere el número 
12 del artículo 29, y no podrán entrar en vacaciones mientras no sean des- 
pachados por la Directora. La inobservancia de esta disposición será multa- 
da hasta con quince días del sueldo de Enero, según la gravedad del caso. 


TíruLo V.—DeL ALMACEN 


Art. 33. Son obligaciones de la Guarda-almacen: 

1.2 Mantener en buen estado de conservación los materiales adquiri- 
dos para la enseñanza y la elaboración, y entregarlos con cargo a las 
maestras que los soliciten; 

2.2 Recibir de las maestras los artículos manufacturados y las obras 
particulares que elaboren; 

3.2 Vender los artículos manufacturados en la forma que le indique 


la Directora y recibir de ¡os interesados el precio de las obras particulares, 


4.2 levar los libros de Almacen en la forma establecida en el Plan 
de contabilidad aprobado por decreto núm. 1,267 de 12 de Mayo de 1905; 

5.2 Visar las facturas de los materiales do e ingresados al 
Almacen, 

q Entregar ala Directora, bajo recibo en libreta especial, los fondos 
percibidos a virtud del núm 3. del presente artículo; y 

7.2 Formar a la terminación del año, los inventarios valorizados de 
los materiales de elaboración y de consumo, y los de artículos manufactu- 
-rados y de obras particulares. 


TíruLo VI—De La CONTABILIDAD 


Art. 34. Son obligaciones del encargado de llevarla: 
1.2 Proceder en conformidad com las normas establecidas en el Plan 


especial aprobado por decreto núm. 1,267 de 12 de Mayo de 1905: 


2.2 Formar mensualmente un balance de comprobación y saldos; 
3.2 Comprobar los libros de Almacen y los demas auxiliares; 
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4.0 Presentar en la primera quincena de Agosto un cuadro del movi- 


miento de valores producidos por la elaboración y la venta hasta el 31 de - 


Julio; y en la primera quincena de Marzo, un segundo cuadro compren- 
diendo el año escolar entero; y 

5.2 Llevar en cuenta Fondo de Remuneraciones la utilidad de las obras 
particulares. : ) 
TíruLo VIl—Due La IxsPECcTORA > 


Art. 39. Son obligaciones de la Inspectora: 

1.2 Reemplazar a la Directora en casos de enfermedad o ausencia; 
2.2 Llegar a la Escuela media hora ántes de que empiecen las clases; 
3.2 Velar por la conservación del orden 1 aseo del Establecimiento; 


clases; 
5.0 Vigilar el orden en las formaciones y en los recreos. 
07 bas les ejercicios de gimnasia y desempeñar las clases de Cali: 
grafía, Ortogrofía castellana y Arttmética, indicados en el artículo 2.0; 


1.2 Llevar los registros de Matrícula, de l:xámenes, de Justificaciones 


de faltas, de Certificados, de Ordenes de servicio, de Enseres y Utensilios, 


el Indice de matrícula, y cualquier otro de carácter general relativo a la 


enseñanza; 

3.2 Revisar diariamente las salas, despues de terminadas las clases, y 
dar cuenta a la Directora de cualquier defecto que encontrare; 

9.2 Fecliar diariamente los registros de Asistencia y de Temas, y anotar 
en el primero el número de alumnas asistentes, las inasistencias de los pro- 
fesores y empleados, y la asistencia de los miembros de la Junta; 

10. Pasar mensualmente a la Directora el estado de Asistencia a que 
se refiere el número 14 del artículo 25; | 

11. Vigilar el orden en las clases cuando faltare algún profesor o 
maestra; y 

12. Velar por la conservación de los enseres y utensilios, y recibirse 
de ellos bajo inventario al terminar el año. 


TíruLo VII —Dke nos EmPrLeaDOs A CoNTRATO 


Art. 36. Las Escuelas tendrán para el servicio interno, un portero y 
los demás empleados que fueren necesarios para mantenerel aseo. 


TíiruLo DD La JUNTA DE VIGILANCIA 
_ Derogado por decreto Núm. 707, Mayo 31 de 1916, 
TiruLo X.—DkE na EscueLa SUPERIOR 


Art. 44. La antigua Escuela Profesional de Niñas, de Santiago, se de-. 
nominará Escuela Profesional de Niñas, Supertor. 
Art. 45. En esta Escuela la Junta de Vigilancia se compondrá de 


doce miembros, y será presidente de ella el Ministro de Industria y Obras 
Públicas. 


4.2 Ordenar los toques de campana para las entradas y salidas de 


a 
y 
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Art. 46. El quorum necesario para celebrar sesión será de cinco 
miembros. 

Art, 47. Esta Junta tendrá el carácter de Consejo Superior de Escue- 
las Profesionales de Niñas. Tendrá las atribuciones generales que fija este 
Reglamento y las especiales siguientes: 

a) Proponer al Ministerio los profesores, maestras de labores y em- 
pleados administrativos que necesiten las Escuelas, prévio concurso de 
competencia ante una comisión de tres miembros designados por ella 
misma; debiendo, cuando hubiere lugar, formarse terna graduada por 
orden de méritos para el efecto del nombramiento. Será preferida la per- 
sona qe tenga título de Maestra de Labores de Mano. 

b) Informar al Ministerio sobre la conveniencia de abrir cursos nue- 
vos en las Escuelas o de suprimir alguno, en vista de los resultados que 
se hubieran palpado en la Escuela Superior; y 

c) Formar los reglamentos necesarios para el orden interno de las 


- Escuelas. 


y 


.. 
, 


TíruLo XI.—DeLñ Curso ÑNorMAL 


Art. 48. En la Escuela Superior habrá una sección con el título de 
Curso Normal, destinada a formar maestras y empleadas administrativas 
para las Escuelas Profesionales de Niñas. Este curso se regirá por un re- 
glamento especial que formará la Junta Central. 


Queda sin efecto el Reglamento General para las Escuelas Profesio 
nales de Niñas, aprobado por decreto Núm. 1 796 de 31 de Agosto de 1904. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértes en el Boletín de 
Leyes y Decretos del (Grobrernc.—Rirsco.—Abraham A. Ovalle. 


Consejo de la Enseñanza Profesional de Niñas 


Santiago, 16 de Marzo de 1922.—Secc. 1.2 Núm. 271.—Vistos -estos 
antecedentes, y considerando que hay conveniencia en establecer un orga- 
nismo que asesore al Gobierno en el estudio de los asuntos relacionados 
con el servicio de la enseñanza profesional de niñas y en la inspección del 
mismo, a fin de que se le preste la atención constante y eficaz que requiere 
para su más adecuado y correcto funcionamiento, 


DECRETO: 


Establécese un Consejo de la Enseñanza Profesional de Niñas, que 
tendrá a su cargo la supervigilancia de los establecimientos de instrucción 
profesional de mujeres dependientes del Ministerio de Industria y Obras 
Públicas. 

Este Consejo se compondrá de siete miembros nombrados por el Pre- 
sidente de la República, el Ministro del ramo, que lo presidirá, de la Ins- 
—pectora Visitadora General y del Inspector de Contabilidad de las Escuelas 
Profesionales de Niñas, que hará de Secretario. 

El Consejo elegirá un Vice Presidente entre sus miembros. 
Serán atribuciones del Consejo: 
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1.2 La vigilancia superior de la enseñanza técnica e industrial feme- 
na; j 

9. Proponer al Gobierno los reglamentos, planes de estudio, métodos. 
de enseñanza y la forma en que deban rendirse las pruebas finales; : 

3.2 Proponer las personas que considere aptas para servir los puestos 
de Directoras de las Escuelas, Profesoras y demás empleados de las mis- 
mas, y las medidas disciplinarias de separación, suspensión o traslado de 
empleados; 

4.2 Proponer el nombramiento de especialistas para el perfecciona- 
miento de la enseñanza; 

oe Proponer la creación, traslación y suspensión de escuelas y la crea- 
ción o supresión de cursos 

6.2 Presentar en el mes de Abril el pra veala de presupuesto anual de 
gastos para el año siguiente, y la Memoria de los servicios en el año an: 
terior; : 

7a Fijar el plan de inversión de los fondos que consulte 5 presu- 
puesto para cada Escuela y revisar la inversión que trimestralmente pre- 
sente el Inspector de Contabilidad; 

8.2 Informar sobre el arrendamiento y adquisición de locales escola- 
res, oyendo a la Visitadora y al Ingeniero de la provincia correspondiente; 

9.2 Proponer al Gobierno para el estudio de asignaturas especiales y 
demás temas industriales en el país o en el extranjero a los profesores o 
empleados que se hagan acreedores a esta distinción; 

10. Solicitar la cooperación de las Municipalidades para el fomento 
de la enseñanza, y 

Indicar todas las medidas que estime necesarias para el progreso 
de las Escuelas y para difundir la enseñanza industrial femenina. 

Para los efectos de las visitas extraordinarias de Inspección a las Jis- 
cuelas, el Consejo podrá solicitar del Ministerio el envío de las Visitadoras 
o del Inspector de Contabilidad, según corresponda. 2 

Asimismo, podrá solicitar de los Intendentes y Gobernadores respec: 
tivos los informes que considere necesarios para el servicio. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
Leyes y Decretos del Gobierno.—ALuessaxor1.— Armando Jaramillo V. 


Con arreglo a lo dispuesto en el decreto N.*? 312, de 27 de Marzo de 
1922, también es miembro del Consejo la Inspectora Visitadora de Zona. 


Sesiones y quorum del Consejo 


Santiago, 9 de Mayo de 1923.—Secc. 1.2, Núm. 415.—He acordado y 
Decreto: 


1.2 El Consejo de Enseñanza Profesional de Niñas creado por decre- 
to Núm. 271, de 16 de Marzo de 1922, celebrará sesiones ordinarias por 
lo menos dos veces cada mes, desde el 19 de Marzo hasta el 15 de Enero. - 

2.2 Fíjase en cinco miembros el quórum necesario para las sesiones - 
ordinarias y extraordinarias. 
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3.2 Se entenderá que renuncia el cargo el Consejero que dejare de 
concurrir a cinco sesiones ordinarias consecutivas, aún cuando una o mas 
de ellas no se hubieren verificado por falta de número. Producida la va- 
cancia en esta forma, el Vice-Presidente dará cuenta para los efectos de 
designar reemplazante. 

Tómese razón, comuniquese y publíquese. —-ALussanDr1.— Vicente 


Adrián Y. 


Atribuciones de las Visitadoras 


Santiago, 2 de Mayo de 1919.—Secc. 1.2—Núm. 648.—Teniendo 


presente que en virtud de lo dispuesto en el ítem 332 del presupuesto de 


Industria, la Inspección de las Escuelas Profesionales de Niñas, estará a 
cargo de dos Inspectoras Visitadoras, y que hay conveniencia en fijar y 
delimitar las atribuciones de estas empleadas, decreto: 

1.2 Sin perjuicio de las comisiones extraordinarias que el Ministerio 
pueda confiar a las Inspectoras Visitadoras de las Escuelas Profesionales 
de Niñas, se fija la siguiente distribución para las visitas ordinarias que 
deben verificar en el desempeño de sus empleos. 

Establecimientos situados en las provincias comprendidas entre las de 
Tacna y Aconcagua, inclusive, para la Inspectora doña Rosa Prats de Or- 
túzar; quien, ademas, tendrá a su cargo, por ahora, la visitación de los esta- 
blecimientos de enseñanza industrial subvencionados en el presupuesto de 
Industria; y 

Establecimientos situados de Valparaiso a: sur, para la Inspectora 


| Visitadora, doña Elicenda Parga de Thauby. 


2.9 Los informes a que estas visitas dieren origen comprenderán los 
siguientes puntos: 

a) Condiciones y estado del local en que funciona el establecimiento; 

b) Estado de la matrícula y control de la asistencia individual y por 
cursos durante el día de la visita; 

c) Funcionamiento de las clases, dejando constancia especialmente de 
la competencia demostrada por la maestra, del resultado económico de la 
elaboración y de si se llena el número de horas fijados; 

d) Servicios de almacén y de inspección, indicando si los libros de 
contabilidad y estadística se encuentran al día; 

e) Arqueo de fondos, que comprenderá el dinero existente en caja y 
en los depósitos efectuados en la Caja de Ahorros o en el Banco, por fian- 
Zas, premios y remuneraciones de alumnas; 

f) Peticiones que formulen las Directoras respecto al mejor servicio y 
observaciones generales relativas al funcionamiento y reformas que con- 


- vendría introducir. 


3, Una copla de estos informes será proporcionada al Contador Grene- 


Tal de los Servicios, para la confrontación de los datos relacionados con los 
fondos y con la estadística, 


4.0 Corresponde a las Inspectoras Visitadoras: 
a) Elevar al Ministerio los informes a que se refieren los artículos 


anterior €e8, 


20] 
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b) Proponer al Gobierno el personal de las Escuelas; 

c) Proponer al Gobierno en.la primera quincena de Abril de cada 
año, las modificaciones que convenga introducir en el proyecto de presu- 
puestos para el año siguiente; | 

d) Enviar en la misma época una memoria general sobre las escue- 
las, acompañada de las memorias parciales que sobre el servicio del año 
anterior deben pasar las Directoras; y 2007 

e) Emitir los informes que solicite el Ministerio. 

5.2 Todas las comunicaciones en que las Directoras de las escuelas 
envíen los datos y antecedentes relacionados con el servicio y que sean 
materia de resolución del Ministerio de Industria y Obras Públicas, se 
remitirán por conducto del-Intendente o Gobernador a la respectiva Ins- 
pectora Visitadora para su informe. | 

Tómese razón, comuníquese y publíquese.— SanFUENTES.—Luts Se- 


rrano A. 


Disposiciones diversas sobre Escuelas Profesionales 
SE EXIGE FIANZA A LAS DiIRECTORAS 


Santiago, 18 de Noviembre de 1907.—Secc. 1.2—Núm. 3,231.— Visto 
el oficio del Tribunal de Cuentas que precede, decreto: | 
Las Directoras de las Escuelas Profesionales de Niñas, rendirán una 
fianza calificada por el Tribunal de Cuentas y equivalente a dos años del 
sueldo asignado a sus respectivos empleos. 

El expresado Tribunal comuvicará al Ministerio de Industria y Obras 
Públicas el cumplimiento de la presente disposición. | 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e iunsértese en el boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—Mowxtr.—Joaquín Figueroa. | 


Instrucciones sobre conferencias y reuniones del personal 


Secc. 1.2 N.* 986.—Santiago, 5 de Junio de 1909.—El inciso 23 del 
artículo 26 del Reglamento General de lás Escuelas Profesionales de Ni- 
ñas establece que las Directoras deberán dar semanalmente a las alumnas 
una conferencia sobre higiene, urbanidad y economía doméstica; y por la. 
glosa del ítem respectivo de la ley de presupuestos vigente se les impone 
la obligación de hacer seis horas semanales de clases técnicas, además de 
las conferencias de higiene y de economía dohéstica. 

Tiene conocimiento este departamento de que la primera de estas obli- 
vaciones no es cumplida por algunas directoras con grave perjuicio para 
la enseñanza y para la cultura de las alumnas, y que la obligación de ha- 
cer seis horas semanales de clases técnicas es interpretada según la conve- 
niencia de cada cual y en forma que no consulta las necesidades del buen 
servicio. : | 

Por otra parte el artículo 7.* del reglamento ya citado dispone que 
«Los Sábado se reunirá el personal de profesoras y empleados administra- 
tivos de las Escuelas bajo la presidencia de la Directora para tomar acuer- 
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dos sobre los trabajos semanales y para poner al día los apuntes que no 
lo estuvieren.» 

Sabe tambien el Ministerio que esta medida de régimen interno de 
las Escuelas ez desatendida por muchas Directoras a pesar de las reitera- 
das órdenes que al respecto se han impartido. 

Interesado este Departamento en que el Servicio de las Escuelas Pro- 
fesionales de Niñas corresponda a los elevados propósitos que el Gobierno 
ha tenido en vista al crear los establecimientos de enseñanza profesional 
femenina, cuyo sostenimiento irroga crecidos gastos al Erario Nacional, 
estima indispensable hacer llegar por conducto de US. a conocimiento de 
la Directora de la Escuela Profesional de Niñas de dicha ciudad, que el 
Ministerio de mi cargo está resuelto a hacer efectiva su responsabilidad 
siempre que sin causa plenamente justificada no se diere cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones y deberes que le impone el reglamento ge- 
neral y demás disposiciones vigentes. 

A fin de que este Ministerio pueda fiscalizar la observancia extricta 
de las disposiciones a que se ha hecho referencia, sírvase US. comunicar 
a la Directora de esa Escuela Profesional, las siguientes instrucciones: 

1.2 Semanalmente se dejará constancia en el Libro de Temas de cla- 
ses de las'materias que traten en cada conferencia. 

2.2 Sin perjuicio de la obligación contenida en el artículo 7. del re- 
glamento general, el último Sábado de cada mes se reunirá el cuerpo de 
profesoras y demás empleados administrativos en sesión especial para tra- 
tar particularmente sobre la marcha de la enseñanza y estado de discipli- 
na, notas de conducta, aplicación y asistencia de las alumnas, etc. 

3.2 En esta reunión cada profesora o empleada administrativa tendrá 
derecho a exponer con toda libertad las medidas de orden y disciplina que 
juzgue conveniente para el buen servicio de la Escuela dejándose cons- 
tancia en el acta de todo lo tratado. 

4.2 Una copia del acta firmada por la Directora y Secretaria será en- 
-vlada por conducto de US. al Ministerio de Industria y Obras Públicas. 

5.2 La Inspectora de la Escuela hará las veces de Secretaria en estas 
reuniones. 

6.2 La Inspectora General y Visitadora queda especialmente encar- 
gada de dar cuenta a este Ministerio de la observancia de esta circular, 
proponiendo las medidas disciplinarias que juzgue convenientes en cada 
caso particular, sin perjuicio de las observaciones que US. estimare conve- 
niente hacer directamente a este Ministerio. 

Dios guarde a US.—Prebro García DE La Huerta.—A los Inten- 
dentes. 
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Se establece la Caja de Ahorros en la Escuela Superior 
Profesional de Niñas 


Santiago, 19 de Noviembre de 1913. —Sece. 1.2 Núm 2119 la | 


la nota ' adjunta, 
DecRrETO: 


La administración de los fondos que el Reglamento General de las 
Escuelas Profesionales de Niñas destina a premios y remuneraciones de 


alumnos, de los depósitos de garantía que estos deben efectuar al tienpo 
de matricularse y de sus intereses, quedará sometida en la Escuela Pro- 


fesional Superior, a las siguientes disposiciones: 

1.2 Se abrirá a cada alumna una cuenta en la que se abonará: 

a) El importe de la fianza que, en conformidad al artículo 17 del Re- 
elamento, debe rendir al tiempo de matricularse; 

b) El valor de las hechuras de las obras particulares que hubiere eje- 
cutado, en conformidad al artículo 23; 

c) Los premios de aprovechamiento y conducta que se le acordaren, 
de acuerdo con los artículos 10 y 29 inciso 9.2, | 

d) Las imposiciones voluntarias que deseare efectuar; y 

. €) Los premios de perseverancia en el ahorro o intereses que dispone 
el artículo 10. 

2.2 Las alumnas con derecho a remuneraciones por obras particulares 
o a premios y las que hicieren imposiciones, recibirán una libreta en que 
consten las sumas que les son de abono. 

3.2 Las sumas abonadas podrán ser retiradas por las alumnas despues 
de terminar sus cursos, con sujección a las disposiciones del Reglamento 
General y a las que rigen en las Cajas de Ahorros de Santiago para los 
depósitos a plazo. 

4.2 Todo los fondos a que se ha hecho referencia se mantendrán en 


depósito en la Caja de Ahorros de Santiago, en conformidad a lo dispues-. 


to para las fianzas en el arículo 17 del Reglamento General. 

5.2 Para la contabilidad de estos fondos se establecerán los libros de 
Cuentas Corrientes y los formularios que exigiere el seryicio, sin perjui- 
cio de lo dispuesto en el Plan General aprobado por decreto Núm. 1 796 
de 31 de Agosto de 1904. 

6.2 Anualmente se enviarán al Ministerio de Indust; Obras Pú- 
blicas un estado en que se manifieste el movimiento habica en dichos 
fondos y el número y valor de las cuentas abiertas, vijentes y canceladas. 


Tómese razón y comuníquese.—Barros Luco.—Enriqne Zañartu 4 
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Reglamento de los Talleres Industriales 


Santiago, 29 de Julio de 1914.—Secc. 2.2, Núm. 1404.—Vistos estos 
antecedentes, 


Decreto: 


Apruébase el siguiente reglamento a , que se sujetará el servicio y con- 
tabilidad de los talleres industriales anexos a las Escuelas Profesionales de 
Niñas: | 

«Artículo 1.2 Los talleres industriales anexos a las Escuelas Profesio- 
nales de Niñas tienen por objeto perfeccionar la enseñanza de las alumnas 
en los ramos manuales. 

Art. 2.2 Los, talleres serán servidos por maestras jefes nombradas por 
el Gobierno a propuesta de la Directora, si hubiere fondos consultados con 
este objeto en la ley de presupuestos o por las profesoras de los cursos 
respectivos. 

Art. 3.2 Sólo podrán ingresar a los Talleres las alumnas de la Escuela 
que hubieren obtenido diploma o certificado de competencia en los ramos 
manuales correspondientes. 

Art. 4. El trabajo de los Talleres será encaminado a perfeccionar la 
enseñanza práctica que la alumna ha recibido en la Escuela, a educar su 
gusto profesional y a prepararla para entenderse directamente con la clien- 
tela. 

Art. 5.2 Los Talleres elaborarán de preferencia las obras que encar- 
guen los particulares, con material proporcionado por éstos mismos. Á fal- 
ta de obras particulares y previa autorización del Ministerio, se podrá pro- 
ceder a la confección de obras destinadas a la venta de Almacén. 

Art. 6.2 La elaboración y venta de obras, lo mismo que el servicio de 
materiales, se sujetarán a ¡as disposiciones del Plan General de Contabili- 
dad de las Escuelas Profesionales, abriéndose cuenta especial a cada "l'a- 
ller en los libros de Almacén. 

Art. 7.2 El importe del material suplido o empleado en las obras será 
depositado mensualmente en Tesorería Fiscal, junto con el material de las 
obras vendidas en las demás secciones de la Escuela. 

Art. 8.2 La utilidad obtenida en las obras realizadas se llevará a la 
cuenta «Fondos de Talleres» y será distribuido del modo siguiente: hasta 
un 50% se destinará a pagar a las operarias un jornal semanal; hasta un 
10% se abonará a las mismas operarias en libretas de la Caja de Ahorros 
y hasta otro 10% se empleará en gratificar a la maestra. El saldo se man- 
tendrá en depósito en la Tesorería Fiscal y podrá destinarse, previa auto- 


rización suprema, al fomento y gasto de los Talleres o de las demás sec- 


ciones de la Escuela. 

Art. 9.2 La Contaduría del establecimiento abrirá en el libro Mayor 
las siguientes cuentas: j 

Instalación de Talleres, a que cargará las sumas invertidas en máqui- 


_ has y enseres destinados a los Talleres y abonará los castigos que proce- 


dieren del uso y desgaste de los objetos; 
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Obras de Talleres, a que se cargará el importe total de las obras con- 
feccionadas en los Talleres y abonará el producto obtenido y los castigos 
a que hubiere lugar; 

Fondos de Talleres, a que abonará la utilidad efectiva dejada por las. 
obras confeccionadas en los Talleres y cargará los jornales y alorros de 
operarios, las gratificaciones de las maestras y las inversiones que se auto- 
rizaren con cargo a este fondo; y 

Sueldos y Gastos de Talleres, a que cargará las asignaciones pagadas 
con fondos fiscales a las maestras y demás personal de los Talleres, los 
materiales de consumo destinados a los mismos, las reparaciones, consumó 
de energía eléctrica y demás gastos que originaren y los castigos de ense- 
res y material de elaboración a que hubiere lugar. El saldo de esta cuenta, 
cargado a fin de año a Erario Nacional, representará el costo efectivo de 
los Talleres. 

Art. 10. El funcionamiento de los Talleres Tndastriales anexos que- 
dará sometido a laz disposiciones del Reglamento General de las Escuelas 
Profesionales en todo cuanto no fuera necesario a lo establecido en los ar- 
tículos anteriores. ( 

Tómese razón, regístrese, comuniquese y publiquese. —BARROS Luco. 
— Enrique Zañartu P. 


Se reglamenta la entrega de fondos 


Santiago, 15 de Febrero de 1915,—$Secc. 1.2, N.* 123.—Vistos estos 
antecedentes, Decreto: 

Apruébanse las siguientes disposiciones generales para el manejo de 
los fondos destinados al servicio de las Escuelas Profesionales de Niñas. 

1.2 Los pedidos de materiales y útiles que las Directoras de las Es- 
cuelas Profesionales hagan al comercio, deberán: ser visados por la 
Contaduría Central, la que no podrá despacharlos sin previa autoriza- 
ción Ministerial, en conformidad a lo dispuesto en los decretos del Minis- 
terio de Hacienda de 23 de Julio de 1909 y 30 de Noviembre de 1914. 

2. Las facturas correspondientes serán enviadas a la indicada Conta- 
duría con el Visto Bueno de la Directora y el conforme de la Guarda Al. 
_macén, en que conste haber sido recibidas las especies. La Contaduría 
atenderá a su pago en conformidad a las autorizaciones a que se refiere el 
número anterior. Los gastos de remisión y giro serán de cargo a las po Q 
cles adquiridas. 

3.2 Los fondos destinados al pago de arriendo de local de empleados 
a contrata y gastos generales, serán puestos a disposición de las Directoras 
por mensualidades iguales y vencidas. 

4.0 Las Directoras enviarán mensualmente a la Contaduría Central, 
con Visto Bueno del Intendente o Gobernador respectivo, la relación de 
los pagos efectuados con cargo a estos fondos, acompañada de los siguien- 
tes a 

1. Triplicado de las facturas pagadas; 

2. Certificados de depósito por las entradas percibidas; 

3. Extracto del movimiento de fondos y de almacén; y 

4. Estados de Asistencia individual y por cursos. 
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5,2 Todo compromiso sobre inversión de fondos que las Directoras 
contrajeren sin sujeción a las disposiciones anteriores serán de su sargo 
personal, sin perjuicio de la sanción establecida en el decreto del Ministe- 
rio de Industria y Obras Públicas N.* 1,646 de 3 de Septiembre de 1914. 

Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Barros Luco.—Corne- 
lto Saavedra. 


Se fija el periodo en que debe considerarse la asistencia para los 


Y 


efectos de la clausura 


Santiago, 21 de Septiembre de 1916.—Secc. 1..—N.* 2,202.—Tenien- 
do.presente: 

Que con arreglo a lo dispuesto en la glosa de la partida 4.2 del presu: 
puesto de Industria, las escuelas industriales de mujeres deberán clausu- 
rarse sl la asistencia media durante los primeros seis meses de ejercicio en 
los cursos, fuera inferior a 50 alumnos y las Tesorerías del iistado no po- 
drán pagar, después de ese tiempo ningún sueldo sin orden del Presidente 
de la República; 

Que a fin de evitar dificultades en la aplicación por las Tesorerías 
Fiscales de esta disposición, conviene fijar qué meses del año comprenden 
los seis primeros meses de ejercicio en los cursos; | 

Que aunque el Reglamento de las Escuelas Profesionales de Niñas 
establece que los cursos deben abrirse el 8 de Marzo, en estos estableci- 
mientos, como en los demas de instrucción, no se regulariza el funciona- 
miento de las clases por falta de asistencia de los alumnos, sino a fines del 
mes; y 

Que, en consecuencia, para tomar pS dato efectivo de la asistencia 


media durante seis meses para los fines indicados en la referida glosa, no 
son procedentes los datos parciales del mes de Marzo, Decreto: 


Se declara que deben contarse desde el 1.2 de Abril los seis primeros 
meses de ejercicio en los cursos de las Escuelas Profesionales de Niñas 
para los efectos de lo dispuesto en la glosa de la partida 4.? del Presupues- 
to de Industria y Obras Públicas, y que, en consecuencia, las Tesorerías 
Fiscales no pagarán sin orden del Presidente de la República los sueldos 
del personal de dichas Escuelas correspondientes a los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre del año. 

Tómese razón, rejístrese, comuníquese y publíquese. —SANPUENTES. 
—yJ. Sotomayor. 


Servicio económico de las Secciones de Cocina de las Escuelas 


Profesionales 


Santiago, 10 de Octubre de 1917.—Secc. 1.2 N.* 1683.—Vistos estos 


antecedentes, 


DECRETO: 


Apruébase el siguiente Reglamento para el servicio económico de las 
secciones de Cocina de las Escuelas Profesionales de Niñas: 
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Artículo 1.2 La enseñanza de la cocina es obligatoria para todas las 
alumnas. Los turnos se efectuarán «n la forma que determine la Direc- 
tora, de acuerdo con el número de alumnas, recursos con que cuente la 
Sección y necesidades de la enseñanza. 

Art. 2.2 Las alumnas a quienes corresponde asistir obligatoriamente 
a la sección cocina en virtud del artículo anterior, deberán almorzar en el 
establecimiento, salvo permiso especial de la Directora. Los turnos se co: 
municarán previamente a los padres o apoderados de las respectivas alum- 
nas. 

Art. 3.0 El establecimiento puede proporcionar pensión pagada: 

a) A las.alumnas cuyos padres o apoderados lo soliciten de la Direc- 
ción; 

b) Al personal de la Escuela; y 

c) A particulares, previa autorización del Intendente o Gobernador 
respectivo. 

El precio de la pensión o cuota alimenticia que abonen las alumnas 
y personal, no pocos exceder en mas de un 10% al precio medio de la 
ración. 

Art. 4,2 No están obligadas a pagar pensión: 

a. Las alumnas no pensionistas a quienes corresponda asistir obliga- 
toriamente a la sección en virtud de los artículos 1.% y 2.% 

b) La maestra del ramo; 

c) Las demás empleadas necesarias para la vigilancia que la Direc- 
tora determine, no pudiendo exceder de una empleada por cada diez 
alumnas pensionistas; 

d) En la Escuela Superior, las alumnas del curso Normal que sirven 
de ayudante de la sección. 

Art. 5.2 Podrán funcionar cursos especiales de cocina, debiendo las 
alumnas matriculadas en ellos proporcionar el material y abonar los gas 
tos de la enseñanza y demás en que incurrieren. 

Art. 6.2 Las secciones de cocinas pueden elaborar obras para la venta 
o por encargos de particulares. Los productos: se destinarán al servicio de 
la misma sección. 

Art. 7.2 La sumas que consulte la Ley de Presupuestos y las que 
autorice el Gobierno para el funcionamiento de las secciones de cocina, 
serán invertidas en la adquisición de combustible, artículos de almacenes 
u otros necesarios para la alimentación o elaboración, según facturas, rin- 
diéndose, las cuentas en la forma ordinarias. No es permitido imputar a 
gastos generales 0 materiales ninguna inversión relacionada con la sec- 
ción de cocina. 

Art. 8. Las entradas propias de la sección, o sea, las o O 
cuotas pagadas; los productos de la venta o encargos particulares y las 
subvenciones que acordare la Municipalidad o alguna institución, serán 
invertidas administrativamente en los gastos de la sección, rindiéndose 
cuenta en la forma indicada en el artículo 10. 1d 
Art. 9. Enel libro de la sección cocina, se anotará diariamente y ena 
detalle: 

A) Las entradas de la sección indicadas en el artículo anterior; e 

Bb) El gasto al contado de alimentación, por especies, efectuado con 
cargo a las entradas de la letra 4; 
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C) El gasto al contado de elaboracion, por especies, efectuado con car- 
go a las mismas entradas; 

D) Los saldos en dinero que resultaren de las entradas con relación a 
los gastos, saldos que se arrastrarán de un día para otro y que, a fin de 
cada año, se abonará al Fondo de Premios; 

E) La estimación de gastos de combustible u otros de alimentación 
que se hubieren cargado a fondos fiscales según el artículo 7.2 

IP") La estimación de los gastos de elaboración que se hubieren carga- 
do a esos mismos fondos; 

(7) La minuta del almuerzo y obras confeccionadas; 

H) El número de raciones consumidas, detallando: 

a) Las alumnas del turno obligatorio eximidas del pago; 
b) La maestra y demas empleadas que hubieren sido eximidas; 
c) Las alumnas pensionistas; 

d) Las empleadas pensionistas; 

e) Los particulares pensionistas; 

TI) El cálculo de lo que importa la ración por persona, dividiendo el 
total B E por el número de personas H. 

Art. 10. Mensualmente se confeccionará un resumen en que conste 
los datos indicados en el artículo anterior, según formulario que repartirá 
la Contaduría, resumen que se agregará a la documentación determinada 
en el artículo 4. del decreto reglamentario Núm. 12 23, de 15 de Febrero 
de 1915: 

Artículo transitorio. En las escuelas cuya asistencia media suba de 
300 alumnas y que no tuvieren las instalaciones necesarias para propor- 

clonar a todas ellas la enseñanza de la cocina, podrá suspenderse el cum- 
plimiento de los artículos 1.? y 2.2 del presente reglamento, sustituyéndose 
la enseñanza obligatoria por la que se dé en cursos voluntarios para alum- 
nas pensionistas, en la forma que determine la Dirección. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—Saxrvewrtes.— Alberto González E. 


a a di O 


Instrucciones sobre elaboración de obras 


Secc. 1.2 N.* 319. —Santiago, 15 de Marzo de 1916.—Con motivo de 
las economías que ha sido necesario introducir en los gastos públicos, las 
sumas que el presupuesto consulta para material de enseñanza de las Es- 
- cuelas Industriales de imujeres, son sumamente reducidas en proporción 
con el trabajo que deben desarrollar dichos establecimientos. 

| Tanto para salvar esta deficiencia como para, encuadrar la enseñanza 
dentro de fines esencialmente práctices y económicos, el Ministerio consi- 
dera que cada establecimiento debe encaminar el máximun de su esfuerzo 
en el sentido de elaborar el mayor número de obras encargadas por par- 
—ticulares con material que éstos proporcionen. Se obtendrá así la doble 
ventaja de evitar el desperdicio de material fiscal en obras que muchas 
veces resultan de difícil venta, y la de perfeccionar los conocimientos y 
“formar el gusto de las alumnas con la atención directa del público. La me- 
' Jor obra de propaganda en favor de estas escuelas será también la de que 
logren obtener una clientela fija y numerosa mediante el contacto perma- 
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nente que es necesario mantener entre la Escuela y el público de la loca- 
lidad en que ella funciona. | 

El Ministerio ha visto con agrado que algunas escuelas lo han cona- 
prendido así y han reducido a un mínimun sus adquisiciones de mate- 
riales, efectuando casi todos sus trabajos por cuenta de particulares; pero 
ha tenido conocimiento de que en algunas otras no se procede en igual 
forma y aún ha recibido, por diversos conductos, reclamos del público que 
ha acudido a encargar obras y que ni ha sido atendido por las profesoras 
y alumnas, descuidándose así un punto que es esencial. en esta clase de 
enseñanza y que debe formar parte de sus programas. ) 

Con el objeto de fomentar la confección de obras particulares, el Mi-. 
nisterio dispondrá que sean considerados como talleres industriales todos 
aquellos cursos que la elaboren, quedando las maestras acogidas al Regla- 
mento especial de 1914 que les da una participación de 10% en la utili- 
dad. Al mismo tiempo procederá con la mayor energía respecto del perso- 
nal que no cumpliera en forma esmerada su obligación en atender al pú: 
blico y de extender en este sentido la enseñanza de las alumnas- 

Considera también el Ministerio que, tratándose de profesoras que 
tienen 30 horas semanales de clases, es incompatible la atención de éstas 
con las de talleres extraños al establecimiento, por lo que usted notificará 
al personal de su dependencia que se encuentre en este caso que debe op- 
tar entre su trabajo particular y el servicio de la escuela. 

El infrascrito cree asimismo del caso llamar la atención de usted ha- 
cia la gravedad que envuelve el hecho de que algunas empleadas falten a 
clase sin motivo justificado. En conformidad a las disposiciones vigentes 
sobre la materia, usted no puede autcrizar mas de ocho días de inasisten- 
cia en el año a cada empleada, y está obligada a descontar en las planillas 
la parte de sueldo correspondiente a las faltas no autorizadas. El Ministe- 
rio exije de usted en lo sucesivo la mayor estrictéz en la a de 
esta medida. 

A este efecto, en los cuadros mensuales de asistencia que usted debe 
pasar a la Contaduría Central, dejará constancia clara y detallada de las 
inasistencias del personal, sean justificadas o nó, con las observaciones 
que fueren del caso y expresando si se ha descontado la parte de sueldo 
correspondiente. Toda omisión en estas anotaciones como en las demás 
que deben contener los cuadros de asistencia, será considerada como grave 
falta y hará incurrir a la Dirección del establecimiento y empleadas res- 
ponsables en las penas establecidas para Lan funcionarios que alteran los 
datos estadísticos. 

Con los fines de propaganda halidados anteriormente, queda usted fa- 
cultada para publicar avisos económicos en la sección destinada a esta 

clase de avisos, en uno o más distritos de la localidad, dando a conocer los 
objetivos de la enseñanza, la clase de obras que elabora cada una de las 
secciones de la escuela y las necesidades del público que puede satisfacer. 
Las cuentas de estos avisos, serán enviadas por duplicado a la Contaduría 
Central para su cancelación con fondos especiales que el Ministerio desti- 
nará a este objeto. Cada factura irá acompañada del aviso impreso res- 
pectivo. 
“Ud. se servirá dar lectura a esta circular en una reunión especial aj 
que citará al personal y manifestarle que el Ministerio atribuye la mayor. : 
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importancia a todo lo relacionado con la confección de obras particulares 
y atención esmerada y constante que debe prestarse al público, tanto en 
los cursos como en el almacen de la Escuela. 

Esa Dirección, junto con las empleadas dependientes estudiará la me- 
jor manera de desarrollar una propaganda activa y eficaz y de formar 
clientela para todos los cursos prácticos, dando cuenta a este Ministerio, 
de lo que se ha hecho o se proyecte en este sentido, como asimismo de 
todas las observaciones que pudiere sujerirle la presente circular. 

A la vez recomienda que el cuerpo de maestras se reuna quincenal. 
mente bajo la presidencia de la Directora para estudiar los puntos que 
cada maestra proponga para el mejoramiento de los cursos, dejándose 
constancia de las indicaciones que se formulen. 

Es indispensable que haya entre la Dirección y las maestras una es- 
trecha comunidad de ideas a objeto de procurar un mayor y más eficaz. 
aprovechamiento de la enseñanza. . 

Y es indispensable asimismo que tanto la Dirección como las maes- 
tras pongan de su parte todos los esfuerzos posibles para que la labor de 
la Escuela sea suficientemente conocida y apreciada por los interesados y 
el público de la respectiva localidad.—Dios gue. a Ud.—Anjel Guarello. 


De orden del Ministerio, la Contaduría precisó en la siguiente circu- 
lar las instrucciones indicadas en el oficio que precede: 

Santiago, 21 de Julio de 1917.—FEl señor Ministro de Industria, en 
oficio N-* 1,051 de 11 del actual, ha ordenado que se reitere a los diversos 
establecimientos la observancia de las recomendaciones dictadas en el año 
último acerca de la elaboración de obras y de la forma económica en que 


deben realizarse las exposiciones. 


En el mismo oficio, el Ministerio ha ordenado que se hagan extensi- 
vas para todos los establecimientos las disposicioues vigentes en la Escuela 
Superior, en virtud de las cuales sólo corresponde a las alumnas el 60% 
de las hechuras de las obras particulares, debiendo reservarse el resto para 
la Escuela, pues no puede considerarse comercialmente como utilidad el 
total de la obra de mano. 

A la vez, como un estímulo para el personal, el Ministerio ha resuelto 
aumentar a un 15% las gratificaciones de las maestras, y conceder a las 
guarda almacenes un 5% de la utilidad total de la venta. 

Las disposiciones recia meotarids vigentes sobre la materia, las que el 
Ministerio ha ordenado reiterar y las que ha acordado en el citado oficio, 
se condensan como sigue: 


Elaboración 


1.2 No se permiten en el Establecimiento otras obras que las destina- 
das a ser vendidas en el Almacén, o para particulares con autorización de 


la Directora. "Toda obra elaborada debe ingresar al Almacén y sólo la 


guarda almacén puede percibir su importe. 
2.2 La confección de obras debe ser encaminada a la enseñanza téc- 
nica de las alumnas, con sujeción a los programas; a desarrollar su buen 


- gusto e iniciativa; a inculcarles espíritu de orden, economía y trabajo; y a 


procurar la mejor atención del público. No es permitido elaborar obras 


316 RECOPILACION 


que, sin tener los fines indicados estén solamente destinadas al 1mayor | 
lucimiento de la exposición. Dentro de las necesidades de la enseñanza, la 
obra particular tiene preferencia sobre el artículo manufacturado. No es Y 
permitido rechazar y dificultar la confección de obras particulares con el 
pretexto de que las alumnas están a en trabajos de exposición. 

3. Las obras que, por ser de utilidad para el establecimiento o por 
cualquiera otra causa, conviniere reservar, serán exceptuadas de la venta 
y su importe traspasado a la cuenta de enseres, comunicándolo a la Con- 
taduría Central. : E 

4.0 No es permitido retener obras indefinidamente en Almacén. Si 
fuere necesario, se solicitará autorización para venderlas castigadas. 


Productos 


5. El importe del material de las obras vendidas será depositado 
mensualmente en la Tesorería Fiscal, a la orden del Ministerio de Lndus- 
tria y Obras Públicas. 

6.2 La utilidad será depositada mensualmente en la Caja de Ahorros, 
lo mismo ques la fianza de alumnas. En las fechas 1.2 de Marzo, 1.* de Ju- 
lio y 1.2 de Noviembre, se enviará un certificado de la Caja de Ahorros en 
que conste el saldo de todos los depósitos. 

7.2 La utilidad de las obras vendidas, las fianzas perdidas y los inte- 
reses de todos los depósitos en la Caja de Ahorros ingresarán al Fondo 
de Premios. 


Premios y Remuneraciones 


8.2 Con cargo al fondo de premios y Remuneraciones se efectuarán 
anuálmente los siguientes pagos: . 
A las alumnas, en libretas de la Caja de Ahorros, el 60% de las he- 
churas de las obras particulares que hubieren ejecutado, conjuntamente 
con sus premios; 
A las maestras, el 15% de las hechuras de las obras particulares con- 
feccionadas en su respectiva sección; ; E 
A la Directora, el 10% sobre las mismas obras; (Oficio Ministerio N.* 
1,541 de 13 de Noviembre de 1917 dy e 
A la Guarda Almacén, el 5% de la utilidad de toda la venta; | a 
9.0 Los a no aa ela salvo autorización del Ministe- 
rio del 15% de los fondos ingresados en el año al Fondo de Premios, pres 
via deducción de los abonos indicados en el número anterior. Podrán 
otorgarse a las alumnas distinguidas por su aprovechamiento, constancia 
y trabajo. Y 
10. Los abonos a las alumnas por hechuras de obras particulares de- 9 
ben efectuarse anualmente, aún cuando la alumna no haya rendido exa- 
men; pero siempre en libretas de ahorro y a plazo. Esto se háce con el 
objeto de aumentar el espíritu de ahorro y trabajo, y ha producido exce- 
lentes resultados en la Escuela Superior, donde se practica desde años 
atras. Sólo pierden su derecho las alumnas que, en conformidad al artículo y 
20 del Reglamento. hubieren perdido también la fianza. 3 
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11. Las alumnas que hubieren obtenido libretas en años anteriores, 
deberán presentarlas para el efecto de los nuevos abonos que les corres- 
_pondan y para el premio de perseverancia en el ahorro. 

12. Noes permitido otorgar, sin previa autorización del Ministerio, 
otros premios que las libretas de ahorros. Tampoco debe efectuarse gasto 
alguno con cargo al Fondo de Premios, sin previa autorización. 

13. Deberá rendirse cuenta de todo desembolso efectuado con cargo 
. al Fondo de Premios. Para este efecto se confeccionarán planillas o com- 

probantes. 

El infrascrito agradecerá a Ud. que, al acusar recibo de esta «Circu- 
lar», se sirva manifestar todas las observaciones que le merezca. 

Dios guarde a Ud. 


César Prats BELLO, 
Contador. 
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PATENTES DE INVENCION 
Decreto-Ley del 9 de Septiembre de 1840 


Por cuanto, con la facultad que me confieren los artículos 43 y 82 de 
la Constitución, he tenido a bien aprobar y sancionar el siguiente acuerdo: 

Artículo 1.2 El autor o inventor de un arte, manufactura, máquina, 
instrumento, preparación de materias o cualquiera mejora en ellas, que 
pretenda gozar de la propiedad exclusiva que le asegura el artículo 152 de 
la Constitución, se presentará al Ministerio del Interior, (1) haciendo una 
descripción fiel, clara y suscinta de la obra o invento, jurando que es des- 
cubrimiento propio, desconocido en el país, acompañando muestras, dibu- 
jos o modelos, según lo permita la naturaleza de los casos , y solicitando 
una patente que acredite gu propiedad. 

Art. 2.2 El Ministro “del Interior nombrará una comisión de uno o 
más peritos para que examine la obra o invención y le informe sobre su 
originalidad, tomándoles, en presencia del inventor solicitante, juramento 
de su fiel desempeño y de guardar religiosamente el secreto que se les va 
a comunicar, por todo el tiempo que dispone esta ley. (2) 

Art. 3.2 Averiguada ésta el Presidente de la República concederá el 
privilegio exclusivo por un término que n) exceda de diez años, y man- 
dará extender la respectiva patente, que será autorizada con su firma y 
sellada con el sello de la República. (3) 


(1) Hoy día las presentaciones se hacen al Ministerio de Industria y Obras Públi- 
cas, a virtud de lo dispuesto en el número 2,0 del artículo 8% de la Ley de Reorgani- 
zación de los Ministerios del 21 de Junio de 18357; en consecuencia corresponde a di- 
cho Ministerio todo lo que en la presente ley de patente se refiera al Ministerio del 
Interior. 

(2) Ley del 26 de Enero de 18€8, que creó la Dirección de Obras Públicas; 

Art. 2.0 Corre:ponde a esta oficina el conocimiento de todo lo relacionado: 

1,0 A las comunicaciones terrestres; fluviales y marítimas; 

2.0 Al aprovechamiento y d'stribución de las aguas; 

09.0 A los edificios y construcciones nacionales; 

40 A las minas; 

5.0 A los privilegios exclusivos; 

6.0 A la id y geodesia. 


Art. 9 9.0 El examen e > informe a ques se refiere el artículo 2.0 de la ley de 9 de Sep- 
tiemb:e de 1840, sobre privilegios exclusivos, corresponderán a la Dirección General 
de Obras Públicas desde la vizyencia de esta lev. 

La Dirección General de Obras Públicas queda facultada para nombrar peritos es- 
pecia'es cada vez que la naturaleza del privilegio exclusivo que se solicita así lo exija. 

(3) Ley de 20 de Enero de 1883. (Publicada en el BOLETIN DE LAs LEYES, año 
1883, Tom. 52, pág. 13). Por cuanto el Congreso Nacional, etc. 

Artículo único —El Presidente de la República podrá extender hasta por veinte 
años los privilegios exclusivos que se otorgaren por nuevos inventos, en vista del in- 
forme de los peritos sobre la naturaleza e importancia de la invención. 

Y por cuanto, etc.— DoMINGO SANTA MArÍa.— José Manuel Balmaceda. 


[21] 
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Art. 4.2 Esta patente será registrada integra en un libro que al efecto 
se llevará en la oficina del Ministerio del Interior. 

Art. 5.2 Antes de entregarse la patente al que la solisita, hará cons- 
tar por los correspondientes recibos el haber enterado en la Tesorería Ge- 


neral la cantidad de cincuenta pesos, (1) y haber depositado en el Museo 


Nacional las¡muestras, dibujos o modelos, y un pliego extendido a satis- 


facción de la comisión informante y autorizado con firma entera de cada - 
una de sus miembros, que contenga una descripción completa tan minu- 


ciosa y especifica que distinga la invención « descubrimiento de las 
otras cosas antes conocidas y usadas, y que señale el método y principios 
de que se vale en su aplicación, para que pueda habilitar a cualquiera 
otra persona entendida, para hacer construír o usar la misma invención, 


a fin de que el público se aproveche de su beneficio a la aspiración del. 


término de la patente. Este pliego lo cerrará en presencia de la comisión, 
escribiendo sobre su cubierta el título u objeto del privilegio; afirmará el 
propietario que ha llenado fielmente la condición aquí impuesta, y lo cer- 
tificará la comisión. El propietario, durante el término de su privilegio, 
podrá examinar el pliego cuantas veces quiera, para ver si se mantiene 
cerrado y lacrado como lo entregó. ¡ 

Art. 6.2 En el Museo Nacional se destinará una sala para colocar las 
muestras, modelos o dibujos; y una arca segura para custodiar los pliegos 
cerrados de que habla el artículo anterior, los que no podrán ser abiertos 
ni publicados mientras no haya espirado el término del privilegio o pa: 
tente, excepto en los casos de los artículos 11, 12 y 13. 


Art. 7.2 Los 50 pesos que previene el artículo 5.0 se destinarán para: 


la conservación y fomento de la sala que se establece er el Museo. 

Art. 8.2 Derogado por la ley del 29 de Julio de 1872. (2) : 

Art. 9.2 La propiedad del privilegio o patente es trasmisible como 
toda Otra; pero cuando se enajena, se avisará previamente al Ministro del 


po 


Interior, expresando los motivos que causan la enajenación. Si los encon- 


trare justos, se anotará en el libro la transferencia, y si nó, _ procederá a 
hacer efectiva le disposición del artículo 11. 


(1) La ley núm. 2,219 del 7 de Septiembre de 1909 elevó a cien pesos el impuesto 
fiscal de patentes de privilegios de invención, y su forma de pago ha sido reglamenta- 
da por el artículo 17 del Reglamento General de Patentes de Invención que se publica 
más adelante. 

(2) Santiago, 25 de Julio de 1872.—Por cuanto el Congreso Nacional, etc. 

Artículo único.—Se deroga el artículo 8. de la ley de 9 de Septiembre de 1840, 

Y por cuanto, etc. —ErperIico ERRÁZURIZ —Eulogio Altamirano. 

Art. 5,0 (Derogado). =- La introducción de artes, industrias o máquinas inventadas 
en otras naciones y desconocidas enteramente, o no establecidas ni usadas en Chile, 


podrá obtener privilegios exclusivos en los mismos términos y con las mismas condi- 


ciones que los nuevos descubrimientos o invenciones, pero por un tiempo más corto 


que las últimas, que no pase de ocho años, según su utilidad y dificultades de la em- 
presa, a juicio del Ministro, en vista del informe de la comisión No gozarán de privi: 
legio las simples variaciones o mudanzas de sólo formas o proporciones de las máqui- 
nas o cosas antes establecidas, 
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Art. 10. Derogado por el artículo final del Código Penal. (1) 

Art. 11. El privilegio que se haya conseguido subrepticiamente, es 
decir, sobre falsos testimonios, o no siendo el inventor el que lo ha solici- 
tado, o sobre una industria ya establecida en el país en la misma manera, 
será anulado inmediatamente, condenado en las costas del proceso del es 
clarecimiento el que lo obtuvo, y castigado con una multa pecuniaria que 
no exceda de 1000 pesos ni baje de 100, o con una prisión que no baje 

- de tres meses ni pase de doce. 

Art. 12. Derogado por la Ley de Organización y Atribuciones de los 
Tribunales del 15 de Octubre de 1875. (2) 

Art. 13. Se concederán privilegios generales que tengan su efecto en 
todo el territorio de la República, o particulares que comprendan a uno, 
dos o mas departamentos o provincias. (3) 

Art. 14. En todo privilegio que se conceda, se fijará un término pro- 
porcionado para el establecimiento de de las máquinas, ingenios o manu- 
facturas, y concluído el cual, comenzará a correr el concedido al privile 


elo. 
(1) Consultado el Consejo de D.«fensa Fiscal sobre la vigencia de este artículo, emi- 
tió el dictámen N.o 305, de fecha 22 de Julio de 1909, maditásta nio que, a su juicio, 
esta disposición ha sido derogada por el Artículo Final del Código Penal. 
En consecuencia, «cualquiera persona que construya artículos privilegiados por el 
mismo método que conste del privi'egio, y en general todos los que en algnna forma 
-—asurpeno defrauden la propiedad industrial, serán castigados —según la opinión del 
Consejo - con las penas que señala el número 3.” del artículo 471 del Código Penal.» 
1 Art. 10, (Derogado). —«Cualquiera persona que construya artículos privilegiados 
por el mismo método que conste del privilegio, pagará una multa que no baje de 100 
 ¡pesos-ni suba de 1000, perderá los efectos que se le encuentren construídos y las má- 
-quinas, ingenios, instrumentos o útiles de que se ha valido. El valor de todo será apli- 
cado por mitad al Fisco y al propietario de la patente o privilegio, salvo Ja acción de 
daños y perjuicios que a éste corresponde.» 

(2) art 12. (Derogado). —«Si se suscitare pleito entre individuos que hayan ob- 
tenido privilegios para la fab icación de unos mismos productos, será decidido por un 
arbitraje en única instancia, compuesto de un juez nombrado por cada parte y de un 
tercero que nombrará el Ministro del Interior.» 

Según la opinión del Consejo de Defensa Fiscal, emitida en su dictámen número 
817, de fecha 30 de Octubre de 1905, este artículo 12 de la ley de patentes ha quedado 
derogado por las disposiciones de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribu- 
nales, contenidas en los dos artículos que en seguida se copian: 

Art. 176. Deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes: 

1.0 La psa de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o en co- 
mandita civi:; 

2. La partición de bienes; 

3.0 Las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del gerente o del 
liquidador de las sociedades comerciales; 

-40 Las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima, o de 
una sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los asociados en una partici- 
pación, en el caso del artículo 415 del Código de Comercio. 

Pueden, sin embargo, los interesados Tesolver por sí mismos estos negocios, si 
todos ellos tienen la libre disposición de sus bienes y concurren al acto. 

Art. 177. Fuera de los casos expresados en'el artículo precedente, nadie puede ser 
- Obligado a someter al juicio de árbitros una contienda judicial 

y Según el dictamen del Consejo de Defensa Fiscal, como en los casos .eontempla- 
dos en el artículo 176 no aparece el arbitraje a que se refiere el artículo 12 de la ley 
de privilegios, ha quedado este último derogado de hecho por el artículo 177 de la Ley 
de Tribunales que queda copiado. 

(3) Este artículo ha caído en desuso. En la pfáctica lag patentes de privilegios de 
- invención se conceden para todo el territorio de la República. 
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Art. 15. Si, al vencimiento del plazo concedido para el estableci- 
miento, no se planteare, po tendrá lugar el privilegio, y caducará si, des: 
pués de planteado, se abandonare por mas de un año o si se adulteran los 
productos, haciéndose inferiores a las muestras o modelos presentados. 

Art. 16. Sólo podrá concederse la renovación de una patente, cuando 
casos fortuitos o ocurrencias extraordinarias hagan merecedor de ella al 
privilegiado, ,y sea solicitada por Jo menos seis meses antes de la es 
ción del privilegio. 

Art. 17. No se deroga por la presente ley lo establecido en la ide 
nanza de Minería con respecto a los privilegios que se concediesen en este 
ramo ni lo establecido en la ley del 24 de Julio de 1834, relativo a la pro- 
piedad de obras literarias y de bellas artes. (1) 

Por lo tanto, dispongo que se promulgue y lleve a efecto en totes 
sus partes como ley del Estado.—Prikro.— Manuel Montt. 


Reglamento general de Patentes de Invención 
Nún. 2,316.—Santiago, Y de Agosto de 1911. 
Considerando: 


Que con posterioridad al decreto Supremo del 6 de Diciembre de 1905, 
que reglamentó la tramitación y concesiones de los privilegios de inven- 
ción, se han dictado diversas disposiciones supremas complementarias re 
lacionadas con la misma materla; 

Que es conveniente refundir todas estas disposiciones en una regla- 
mentación única, completándolas con las que la práctica ha demostrado 
ser necesarias para el mejor servicio; 

En uso de la facultad que me confiere el núm. 2.2 del artículo 13 (82) . 
de la Constitución Política del Estado, y visto lo dispuesto en el decreto- 
ley de 9 de Septiembre de 1840, en el núm. 2. del artículo 3. de la Ley 
de Reorganización de los Ministerios del 21 de Junio de 1887 y en los ar- 
ticulos 2.2 y 9.2 de la ley del 26 de Enero de 1888, 


Decreto: 


Aicula 15 Son patentables con arreglo a ley (2): 
a) Toda nueva máquina, herramienta o combinación mecánica e 
quiera; 
hb) Todo nuevo aparato, dispositivo, instrumento o utensilio industrial 
o de uso doméstico; | 
c) Todo producto industrial nuevo y definido; 


(1) Este artículo ha quedado ed -—en la parte relativa a privilegios exclusi- 
vos—por la disposic:ón contenida en el artículo 165 del SS de Minería promulgado 
el 20 de Diciembre de 1888, que dice: 

Art. 165. El presente Código comenzará a regir el 1.2 de Enero de 1889, y en esa 
fecha quedarán derogadas, aún en la parte que no fueren contrarias a él, las leyes y 
ordenanzas especiales preexistentes sobre minería. 


2) Los artículos 1.9 y 2.0 del Reglamento de 1911 se han sustituido en su texto 


por decreto 1,076 de 4 de Agosto de 1923. 
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d) Toda nueva fuente de energía, la aplicación industrial nueva de 
fuerza: o agentes físicos ya conocidos para un fin práctico y determinado; 

e) La invención de nuevos procedimientos para la preparación de ma- 
terias de uso industrial, y la aplicación nueva de medios ya conocidos a fin 
de obtener un producto o resultado industrial no conocido o perfeccio- 
nado; 

$) Las combinaciones o agrupaciones nuevas de máquinas o aparatos 
en que se indique y se compruebe una mayor economía o un perfecciona- 
miento en los productos o resultados finales; | 

9) La invención de partes o elementos de máquinas, de mecanismos 

o de aparatos, o accesorios de loz mismos mediante los cuales se logre una 
mayor economía o perfección en los productos o resultados; 

h) Las nuevas industrias o manufacturas destinadas a elaborar pro: 
ductos nuevos o ya conocidos; 

2) Las reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas 
ya conocidas, siempre que se compruebe debidamente su novedad y ven- 
tajas sobre lo similar que ya está en uso, en tal forma que se presente un 


producto o resultado superior a lo existente; 


Art. 2.2 No son patentables: 

a) Las bebidas y artículos de consumo o alimenticios ya sean para 
el hombre o los animales, los medicamentos de toda especie y las prepa- 
raciones o combinaciones químicas, medicinales o farmacéuticas en gene- 
ral. Puede sin embargo ser patentado un nuevo procedimiento de fabrica- 
ción de estos productos, sus nuevas aplicaciones industriales y los aparatos 
o disposivos especialmente destinados a tales fines, si hubiere lugar a ello; 

-b) Los sistemas, combinaciones o planos financieros, especulativos, 
comerciales o de negocios, o de simple control o fiscalización; 

c) El simple uso o aprovechamiento de sustancias o fuerzas natura- 
les, aun cuando sean recien descubiertas; 

d) Las modalidades de trabajo o secretos de fabricación (tours de 
main); 

e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos ya conocidos y em- 
pleados en determinados fines, y los simples cambios o variaciones en la 
forma, dimensiones o material de que están formados; 

J) Los inventos que hayan sido dados a conocer suficientemente en 
el pais por haber sido descritos en obras impresas o en alguna otra forma 
ostensible, y los que sean del dominio público como consecuencia de su 
ejecución, venta o publicidad dentro o fuera del país, con anterioridad a la 
respectiva solicitud de privilegio; 

Quedan exceptuados de esta disposicion los inventos extranjeros 
que, por exigirlo asi las leyes respectivas, se entreguen a la publicidad 
después de patentados, pero siempre que se hayan hecho comercialmente 
conocidos en Chile autes de solicitarse el privilegio y que esté en vigencia 
la patente extranjera; 

9) Los inventos provenientes del extranjero que sean ya del domi- 
nio público en cualquier país, aún cuando sean totalmente desconocidos 
en Chile; 

h) Los inventos simplemente teóricos o especulativos, en los cuales 


no se haya conseguido señalar y demostrar su practicabilidad y su aplica- 
- ción industrial bien definida; y 
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¿) Los inventos contrarios a las leyes nacionales, a la salubridad y 
orden público, a la moral o buenas costumbres y a la seguridad del estado. 


PRESENTACIÓN Y E DE LAS SOLICITUDES 


Art. 3.2 Toda solicitud de cio será presentada al Ministerio de 
Industria y Obras Públicas por intermedio de la Oficina de Patentes de 
Invención a que este Reglamento se refiere, y deberá llenar las formalida- 
des exigidas en el artículo 1.* de la ley de 9 de Septiembre de 1840. 

La petición se hará en el papel de impuesto correspondiente, acóm- 
pañándose de una copia en papel simple, y en ella el interesado indicará 
su nacionalidad y domicilio. 

Los títulos o nombres de Compañías o Sociedades extranjeras de 
países que no sean del habla castellana, deberán estamparse en la solicitud 
respectiva con su correspondiente traducción al espresado idioma. | 

Art. 4.2 La Oficina de Patentes de invenciones publicará en el «Dia- 
rio Oficial» por una sola vez el texto integro de las solicitud y.un extracto 
de la misma durante seis días en un diario de la capital. 

Las solicitudes-que en su redaccion no se ajusten a lo di! en el 
, artículo 1. de la ley de patentes o que de algún modo contravinieren a las 
disposiciones del presente decreto, serán devueltas a los interesados. | 

Terminada la tramitación que se establece por este Reglamento, s 
elevará el expediente respectivo al lo para su resolución. 


OPOSICIONES 


Art. 5.2 Dentro del plazo de un mes, a contar desde el día en que se 
haga la primera publicación de la solicitud en la prensa local, los que se 
consideren lesionados en sus derechos podrán oponerse a la concesión de 
la patente solicitada. La oposición se hará por escrito ante la Oficina de 
Patentes y deberá contener una indicación breve de las razones en que se 
funda. ) 

Si los opositores residieren en provincia podrán enviar sus oposicio- 
nes directamente y por conducto del respectivo Intendente o Gobernador. 

En todo caso los oponentes deberán constituir domicilio en Santiago, 
por sí o por medio de representante, para los efectos de la a y trá- 
mites reglamentarios posteriores. - 

Art. 6.2 El plazo de un mes señalado para la oposición es fatal, y 
una vez transcurrido no se admitirán nuevas o sobre. 1 misma 
materia. | 

Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, las per sonas que estén en 
posesión de informaciones o datos que contribuyan a ilustrar el criterio de 
la Oficina sobre la materia que se pr patentar, podrán manifestarlo 
por escrito o verbalmente. 3 

Art. 7.2 Cuando los opositores no se presentaren oportunamente a 
dar las explicaciones que justifiquen su oposición, se les citará por carta 
dirigida a su domicilio y avisos publicados durante 5 días en el «Diario. 
Oficial», fijándoles un plazo prudencial con dicho objeto. 

Transcurrido este término sin que el opositor concurra, se tendrá por 
abandonada la oposición. 
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EXAMEN DE LOS INVENTOS 


Art. 8.2 Los solicitantes de privilegio deberán constituir domicilio en 
Santiago, personalmente o por medio de apoderado, para los efectos del 
examen e informe de sus respectivos inventos, y presentarán—tan pronto 
la Oficina lo exija—las explicaciones, muestras, dibujos o modelos a que 
se refiere el artículo 1.2 de la Ley de Patentes de Invención. 

Cuando las circunstancias especiales—sea por tratarse de maquinarias 
o aparatos de transporte difícil y costoso o por otras causas debidamente 
justificadas—no fuese posible proceder en Santiago al examen pericial del 
invento, la Oficina respectiva podrá disponer que esta operación se practi- 
que en el lugar donde se encuentre ubicada la especie, remitiendo los an- 
tecedentes del caso al Intendente o Gobernador respectivo para los efectos 
del juramento que debe prestar el perito nombrado con tal objeto. 


INVENTOS PATENTADOS EN EL EXTRANJERO 


Art. 9. Siempre que se trate de patentar inventos ya privilegiados 
en el extranjero, los solicitantes deberán hacer declaración expresa de esta 
circunstancia, presentando los documentos que comprueben la fecha de la 
primera patente otorgada al inventor y el término de su duración. 

Los privilegios que se obtuvieron contraviniendo esta disposición po- 
drán ser reconsiderados por el Gobierno en cualquiera época a petición de 
parte, procediéndose a dictar nueva resolución en conformidad a los ante- 
cedentes que se produzcan. 


REGISTROS DE MARCA DE LOS TÍTULOS DE CIERTOS INVENTOS 


Art. 10. Todo peticionario de privilegio que dé a su invento un nom- 
bre o título especial distinto del que le corresponda en conformidad al in- 
forme técnico de la respectiva oficina, y desee que este título complemen- 
tario se conserve en la patente que expida el Presidente de la República, 


deberá dar previo cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Registro de 


Marcas del 12 de Noviembre de 1874. ! 
La Oficina de Patentes de Invención hará constar esta circunstancia 
en los antecedentes respectivos para los fines del caso. 


PLANTEACIÓN DE LOS INVENTOS EN EL PAÍS : 


Art. 11. La planteación de los inventos en el país en conformidad a 
lo dispuesto en los artículos, 14 y 15 de la ley de 1840, se justificará ante 


la Oficina de Patentes de Invención dentro del plazo especial concedido al 


efecto en el decreto respectivo. 

Dicha Oficina practicará directamente—o por medio de peritos sil 
fuere necesario—las investigaciones destinadas a comprobar el hecho de 
la planteación. 

Llenada esta formalidad a satisfacción de la Oficina expresada, se 
orar al inventor el certificado correspondiente, el cual será anotado en 


el Registro General de Privilegios. 


-328 | RECOPILACIÓN 


Art. 12. En circunstancias extraordinarias calificadas por la Oficina 
de Patentes, se entenderá que los inventores han dado cumplimiento a lo 
prescrito en el artículo 15 de la ley de Privilegios, siempre que se acredite 
que han establecido en Chile una ajencia o representante autorizado que 
permita al público adquirir o encargar el invento patentado u obtener li- 
cencias para explotarlo. ) 


Estas circunstancias serán dadas a conocer al público por medio de 


avisos insertos en la prensa local en la forma y modo que la Oficina juz- 
gue conveniente. 

Llenado este trámite se expedirá al inventor el correspoae certi- 
ficado de planteación. 

Art. 13. La ajencia o representación a que se refiere el artículo ante- 
rior, deberá ser ejercida por persona natural o jurídica que tenga oficina 


o negocio abierto en forma estable en la ciudad de Santiago y que pague ' 


patente profesional o industrial. 
Las circunstancias indicadas se justificarán ante la Oficina de Paten- 
tes de Invención. | 


/ 


PRÓRROGAS DEL PLAZO DE PLANTEACIÓN 


Art. 14. Las prórrogas de plazo para la planteación de los inventos 
en el país serán concedidas por el Gobierno por una sola vez y únicamente 
en casos especiales y debidamente justificados, 

En todo caso, las solicitudes de prórroga se presentarán acompañadas 
de una exposición circunstanciada de las causas que hayan impedido plan- 
tear el invento en época oportuna y de las gestiones que con tal objeto se 
hubiesen practicado. 


RENOVACIÓN DE PATENTES 


Art. 15. La renovación de una patente o la ampliación del término: 


de su vigencia no podrán exceder de veinte años contados desde la fecha 
de su concesión, de conformidad a lo prescrito en el artículo 16 del decre- 
to ley de 9 de Septiembre de 1840 y en la ley del 20 de Enero de 1883. 
Las solicitudes de renovación de una patente o de ampliación del tér- 
mivo de su vigencia, se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el artícu- 
lo 4.2, inciso 1. en cuanto a la publicación que de ellas debe hacerse para 
conocimiento del público a fin de que, en el término de un mes, contado 


desde la publicación en el Diario Oficial, puedan hacerse observaciones 


sobre la conveniencia o inconveniencia de la renovación o ampliación (1). 


. 


TRANSFERENCIAS DE PATENTES 


Art. 16. Las transferencias de los inventos deberán ser sometidas a 
la aprobación del Gobierno por intermedio de la oficina respectiva, en con- 
- Tormidad a lo dispuesto en el artículo 9. de la ley de 1840. 


(1) El inciso 2.0 de este artículo ha sido agregado al Reglamento por decreto Su- 
premo número 2,079 del Y de Octubre de 1920. 
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_La patente es una e indivisible, y las cesiones o transferencias de do- 
minio cuya aprobación se solicite del Gobierno, sólo podrán referirse al 
total de la patente y no a cuntas o fracciones. 

- Esta disposición se entiende sin perjuicio de los actos o contratos que 
celebren los interesados para la explotación comercial o industrial del in- 
vento. 


CoNTRIBUCIÓN FISCA1, 


Art. 17. El impuesto establecido por la ley número 2,219 de fecha 7 
de Septiembre de 1909 para los privilegios de invención, se pagará en la 
Tesorería Fiscal de Santiago tan pronto como el interesado reciba aviso de 
la oficina respectiva de haberse acogido favorablemente su petición. 

El recibo que la Tesorería: otorgue por este pago será presentado a la 
Oficina de Patentes de Invención, donde se inutilizará con el tiembre es- 
pecial de dicha oficina y se agregará a los demás antecedentes que se re- 
mitirán al Ministerio para los efectos de la resolución suprema respectiva. 


Gastos DE TRAMITACIÓN DE LAS PATENTES 


Art. 18. Los gastos de peritaje, -publicaciones o de cualquiera otra 
naturaleza que origine la tramitación de las patentes de privilegio, o inci- 
dencias a que dieren lugar las materias de que trata el presente decreto, 
serán de cuenta exclusiva de los interesados. 

La Oficina de Patentes de Invención no procederá a efectuar ningún 
trámite reglamentario sino después que los inventores o sus representantes 
hayan cubierto dichos gastos en la forma que al efecto se establezca en la 
reglamentación interna de dicha oficina. 


NULIDAD DE PATENTES CONCEDIDAS 


Art. 19. Las reclamaciones sobre nulidad de las patentes de invención 
ya concedias—fundadas en algunas de las causales que señala el artículo 
11 de la ley de 9 de Septiembre de 18140—serán resueltas por el Gobierno, 
previo los informes que estimare convenientes. 

Esta disposición se entiende sin perjuicio de la facultad que se reser- 
va el Gobierno de dejar sin efecto las patentes que se hubiesen concedido 
sobre la base de informes especiales errados o sobre materias no compren- 


didas en las disposiciones legales sobre propiedad industrial. 


PATENTES QUE HAN QUEDADO SIN EFECTO 


Art. 20. En el mes de Enero de cada año la Dirección General de 
Obras Públicas enviará al Ministerio una relación de los privilegios que 
hubieren quedado sin efecto por no haberse establecido en el país dentro 


del plazo especial fijado en el decreto respectivo. 


Declarado sin lugar el privilegio por la razón indicada en el inciso an- 
terior, el interesado podrá obtener de la Oficina de Patentes la devolución 


del pliego de esplicaciones y demás documentos acompañados a su primi- 


tiva solicitud. 
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Las patentes que quedaren sin efecto en conformidad a las prescrip- 
ciones de este artículo, podrán obtenerse de nuevo; pero en tal caso los so- 
licitantes deberán someterse a todos los trámites y exigencias que se esta- 
blecen por el presente reglamento, como si se tratara de un nuevo privi- 
lego. 


EXPLICACIONES DE PRIVILEGIOS TERMINADOS 


Art. 21. El Jefe de la Oficina de Patentes ria a todo el que lo 
desee, imponerse de las explicaciones de los inventos que hayan sido en- 
tregados al conocimiento público, bien sea por caducidad o por haber ter- 
minado el plazo de la concesión, y fijará los días y horas en que podrá ha- 
cerse uso de este derecho. 


CAsos ESPECIALES DE APERTURA DE PRIVILEGIOS VIGENTES 


Art. 22. En conformidad a lo dispuesto en el número 5. del artículo 
2. de la ley del 26 de Enero de 1888, y siempre que se trate de informar 
sobre solicitudes de privilegios que tuviere alguna relación con patentes 
anteriormente concedidas, o hubiere necesidad de practicar alguna inves- 
tigación administrativa o judicial, el Director General de Obras Públicas 
podrá abrir los pliegos de esplicaciones cuya consulta estimare indispensa- 
ble, los que volverán enseguida a ser depositados en el archivo que la ley 
establece. 


ARCHIVO DE SOLICITUDES NO TRAMITADAS 

Art. 23. La Oficina de Patentes de Invención archivará definitiva- 
mente todas las peticiones de privilegio cuyos autores no se hubiesen pre- 
sentado a tramitarlas dentro del térmivo de un año contado desde el día 
en que fueron entregadas. | 

Las solicitudes puestas en tramitación pero detenidas por falta de 
datos o por no haberse pagado la contribución fiscal de privilegios de in- 
vención, no obstante el aviso dado por la oficina respectiva, se archivarán 
tambien despues de trascurrido un año contado desde la fecha del último 
trámite o providencia recaida sobre ellas. 

Las solicitudes que se archiven en conformidad a este artículo se con- 
siderarán como no presentadas y no tendrán valor alguno para los efectos 
legales o reglamentarios. 


REGISTROS DE PERITOS 


Art. 24. El nombramiento de perito para el examen de los inventos - 
sólo podrá recaer en personas que tengan un título profesional, profesores 
de la enseñanza del ramo o individuos de reconocida competencia. 

Habrá en la Oficina de Patentes de Invención un Registro especial, 
clasificado por materias patentables, en el que se inscribirá a los interesa- 
dos en desempeñar las funciones de perito, prévia calificación de su com- 
petencia y honorabilidad por el Director General de Obras Públicas. 
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No podrán ser nombrados peritos personas estrañas a este Registro. 

- Los peritos que merecieren censura en razón del desempeño de su 

cargo, podrán ser suspendidos o borrados definitivamente del Rejistro por 
el funcionario indicado. 


ud 
CARÁCTER DE LOS INFORMES PERICTALES 


Art. 25. Los informes que evacuaren los peritos designados por la 
Dirección de Obras Públicas se considerarán meramente ilustrativos, de- 
biendo en cada caso el Director General del ramo pronunciarse en forma 
correcta sobre los antecedentes respectivos, a fin de que el Gobierno quede 
en condiciones de resolver en definitiva como lo juzgare procedente. 


OFICINA DE PATENTE DE INVENCIÓN 


Art. 26. La Sección creada por decreto supremo del 30 de Abril de 
1908 para atender todo lo relacionado con los inventos, funcionará en lo 
sucesivo con el título de «Oficina de Patentes de Invención». 

Serán atribuciones especiales del Jefe de esta Oficina: 

1.2 Atender a la tramitación y despacho de todos los asuntos de que 
trata el presente Reglamento, conforme a las órdenes e instrucciones que 
le imparta el Director de Obras Públicas. 

2.2 Disponer la publicación en el «Diario Oficial» de las solicitudes 
de privilegio que se pongan en trámite. 

3.2 Certificar en cada caso y como representante autorizado del Di- 
rector de Obras Públicas, la aceptación del cargo por parte de los peritos 
que este funcionario designe para estudiar e informar los inventos. 

| 4.2 Expedir los certificados de planteación de los inventos en el país, 
una vez llenadas las formalidades reglamentarias con arreglo a los artícu- 
los 11 y 12 de este decreto. 

5.2 Llevar el libro de «Registro General de Patentes de Invención» 
que ordena el artículo 4. de la ley del 9 de Septiembre de 1840. 

6.2 Guardar y arreglar convenientemente y bajo su inmediata vigl- 
lancia y responsabilidad el archivo con los pliegos de esplicaciones de los 
inventos patentados. Il local que ocupe este archivo se considerará como 
sección anexa al museo Nacional para los efectos de lo dispuesto en los 
Saa 5.2 y 6. de la ley de 1840 citada. 

a Certificar en cada expediente de privilegio, por medio de un re- 

, boe con su firma, el hecho de haberse archivado las explicaciones, dibu- 

jos, modelos, etc., que prescribe la ley. 

| 8.2 Abrir los pliegos de explicaciones de los privilegios cuyos plazos 
- de concesión estén caducados o que caducaren en lo sucesivo, a fin de 
atender a las consultas que el público desee. 

E 9.2 Otorgar, cuando 'algún interesado lo pidiere, los certificados de 
- vigencia de los inventos, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 

de la ley de 9 de Septiembre de 1840. 

Il Jefe de la Oficina de Patentes pasará anualmente a la Dirección 

General de Obras Públicas una memoria del movimiento habido en su 

e durante el curso del año anterior. 
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BIBLIOTECA TÉCNICA Y MUSEO INDUSTRIAL 


Art. 27. Habrá una Biblioteca Técnica compuesta de obras, revistas 
y publicaciones del ramo convenientemenfe seleccionadas, que puedan 


servir de fuente de consulta a los peritos para el estudio e informe de los: 


inventos, y un Museo Industrial donde se coleccionará un muestrario de 
los objetos o articulos patentados, siempre que la naturaleza del privilegio 
lo permita, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.2 y 6.2 de la ley del 
9 de Septiembre de 1840. 

Tanto el Museo como la Biblioteca a que se hace referencia estarán ba- 
jo las órdenes y vigilancia del Jefe de la Oficina de Patentes de Invencion. 


. DIPLOMAS DE PATENTES 


Art. 28. Los diplomas de patentes serán firmados por el Presidente 
de la República y el Ministro respectivo, conforme a lo dispuesto en el ar- 
tículo 3.2 de la ley del Y de Septiembre de 1840. 

Cada título de patente llevará un número de orden que será ansiado 
en el Registro General de Privilegios, circunstancia que el Jefe de la Ofi- 
cina respectiva hará constar al respaldo de cada diploma. 


REGLAMENTACION INTERNA 
Art. 29. La Dirección de Obras Públicas podrá dictar las disposicio- 
nes internas que estimare convenientes para el mejor cumplimiento de 
este decreto, em conformidad a lo dispuesto en el número 5.* del artículo 


2.2 de la ley del 26 de Enero de 1888. 


Artículo transitorio, El presente «Reglamento de Patentes de Inven- 


cion» comenzará a regir desde el día 1.2 de Enero de 1912, y en esa fecha 


quedarán derogados totalmente el decreto sobre la misima materia núm. 
3,121 del 6 de Diciembre de 1905, y todas las demas disposiciones supre- 
mas o reglamentarias relativas a privilegios de invención vigentes en la 
actualidad. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
Leyes y Decretos del Gobrerno.—Barros Luco.—Javier Gandarillas. 


Reglamentación interna para la tramitación de solicitudes 
de patentes de invención 


Núm. 4154.--Santiago, 92 de Septiembre de 1911.—Visto lo dispues- 


to en el N.? 5.2 del artículo 2.* de la ley orgánica de esta Dirección del 26 
de Enero de 1888, y en uso de la facultad que me acuerda el artículo 29 
del Reglamento General de Patentes de Invención de fecha 7 de Agosto 
último, Decreto: 

Artículo 1.2 Los inventores que deseen tramitar las odas de pri- 
vilegio que hayan entregado en la Oficina de Patentes de Invención, debe- 
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rán previamente hacer en la expresada oficina un depósito de ($ 140), su- 
ma que se destinará en cada caso a pagar los gastos de peritaje y publica- 
ciones reglamentarias. (Articulos 4.2 y 18 del Reglamento). 

Conjuntamente con este depósito deberán presentar también las ex- 
plicaciones completas del invento que se desea patentar. 

Llenados estos requisitos se enviará una copia de la solicitud al Dza- 
rio Oficial para su publicación, y un extracto de la misma en forma de 
aviso a un diario de la capital, debiendo la oficina respectiva pagar el im- 
porte de estas publicaciones con los fondos depositados con arreglo al in- 
ciso 1.2 de este artículo. 

Si la naturaleza e importancia del privilegio exigiese, a juicio de la 
oficina, el nombramiento de dos peritos, el depósito a que se ha hecho re- 
ferencia se aumentará en cien pesos. 

Art. 2.2 La descripción o explicaciones de los inventos deberá escri- 
birse en papel del tamaño corriente de oficio (22><33 centímetros) con letra 
muy clara y preferentemente a máquina. No se permitirá el uso de papel 
de seda delgado. 

Al final del pliego de explicaciones se estampará la fecha de su entrega 
en la oficina respectiva, y la firma del inventor o de su representante debi- 
damente autorizado. En este último caso el interesado hará preceder su 
firma de la frase: Por poder del ¿imventor N. N. 

Los dibujos o planos deberán presentarse en tela o en papel suficien- 
temente fexible para poder doblarlos con facilidad sin que se quiebren o 
destruyan, y vendrán por duplicado. 

Si los dibujos estuvieren hechos en cartón o en padel marquilla grue- 

, las dimensiones no podrán exceder de 25 por 35 centímetros. Éstas 
mismas dimensiones máximas se aplicarán también a las fotografías que 
se acompañaren para ilustrar los aparatos u objetos que se trate de privi- 
legiar. 

Sólo podrá prescindirse de los dibujos y fotografías cuando la natu- 
raleza del invento mo lo exija o no diere lugar a ello, y de las muestras O 
modelos cuando lo impidiere su costo excesivo u otras dificultades Justifi- 
cadas, circunstancias todas que seran calificadas y resueltas en cada caso 
por el Jefe de la Oficina de Patentes de Invención. 

Sea cual fuere la naturaleza del privilegio que se solicite, siempre el 
inventor quedará obligado a entregar en la oficina respectiva un pliego 
escrito con la descripción del invento, la que debe ser tan completa y 11- 
nuciosa que permita con relativa facilidad a cualquiera persona entendida 
“Tormaree juicio cabal de la materia de que se trata, a fin de que el público 
pueda utilizar o aprovechar el invento cuando expire el plazo de la conce- 
sión. (Artículo 5. de la ley de privilegios). 

Los peritos pondran especial cuidado en que siempre se cumpla con 
esta exigencia con toda exactitud. 

Art. 3.2 Transcurrido el término de un mes que fija el artículo 5.* del 
Reglamento General, la Dirección procederá a nombrar un perito o comi: 


sión de peritos para que estudie y examine el invento en todos sus detalles, 


y a quienes, con Jas formalidades legales, la Oficina de Patentes hará en- 
trega de la solicitud, explicaciones, modelos y demas antecedentes acumu- 


lados sobre la materia. 
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Si se hubieren formulado oposiciones a la concesión del privilegio, los 
peritos se informarán de su fundamento requiriendo todos los datos que 
juzgaren convenientes para formarse un Juicio cabal de eo a fin de 
aceptarlas o desestimarlas según el caso. | 

Si lo consideraren necesario, citarán a los opositores para que concu- 
rran a ampliar las razones de su oposición, y dado el caso de no presen: 
tarse darán cuenta de ello por escrito a la Oficina de Patentes para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 7. del Reglamento General. 

Art. 4.2 Los peritos al proceder a examinar los autecedentes respecti- 


vos verificarán, por todos los medios que estén a su alcance, que la solici- 


tud de privilegio cumple con las siguientes condiciones: | 

a) Que se trata de un invento de propiedad del solicitante y descono 
cido en el de (Artículo 2.9, letra c del Reglamento General); 

b) Que las explicaciones que presente el interesado vengan en idioma 
castellano, firmadas por el inventor o por su representante y que ellas sean 
suficientemente claras, correctas y minuciosas para que permitan distin- 
guir el invento de cualquier otro “similar; 

c) Que la descripción o título característico del invento contenido en 
la solicitud primitiva esté de acuerdo con las explicaciones detalladas que 
deberá suministrar el inventor por escrito, a fin de que los que se crean 


con derecho a oponerse a la concesión de la patente hayan podido hacerlo 
formándose un concepto mas o menos cabal del alcance u objeto de la in- 


vención en vista del aviso que se habrá debido publicar en el Diario Of- 
cial yen la prensa local; 

d) Que se acompañen dibujos, fotografías, modelos, muestras de los 
productos, etc., según permita exigirlo la naturaleza de la invención. 

Art. 5.2 Uva vez que el solicitante haya proporcionado todos los da- 
tos y explicaciones que se le hubieren exigido, los peritos redactarán sus 
Informes manifestando en qué capítulo de los enumerados en el artículo 
1.2 del Reglamento de Patentes tiene cabida la materia objeto de la solici- 


tud, haciendo una descripción general del invento sin entrar en minucio-- 


sos detalles de fondo, pero suficientemente explícita en cuanto al perfec- 
cionamiento, mejora, economía o novedad que justifique la concesión de 
un privilegio, y presentando en lo posible una comparación entre la nove- 
dad que se estudia y sus similares ya conocidas y usadas, a fin de deducir 
las ventajas comerciales, industriales o de otra especie que de esa compa- 
ración pudieran derivarse. 


S1 el perito, después de un detenido estudio de los antecedentes, cre- 
yese que no existe materia patentable, justificará su opinión mencionando a 


los fundamentos que para ello ha tenido en vista. 


Si la denominación que el interesado da a su invento en la solicitud 
original no fuese suficientemente clara y comprensiva, el perito la rectifi- 
cará al redactar su informe técnico, debiendo al efecto imdicar y precisar 


con toda claridad la materia concreta del privilegio, o sea el título caracte 


rístico y perfectamente definido que deberá estamparse en la patente, a fin de 
que el público conozca con exactitud cual es la máquina, industria, proce- 
dimiento, ete., que le queda prohibido explotar, a cualquiera otro, que no y 


sea el propio inventor. 


Para los demás detalles reglamentarios o incidencias relacionadas con e 


o y A ES 


dá 


INDUSTRIAS EN GENERAL. 335 


los informes, los peritos se atendrán a las instrucciones especiales que les 
dará la Oficina de Patentes de Invención. 

Art. 6.2 No se permitirá acumular diferentes inventos o materias pa- 
tentables en una. misma solicitud, salvo el caso de tratarse de cuestiones 
tan estrechamente ligadas o que se complementen en forma tal que no 
pueda tomarse una sola con prescindencia de las otras. 

Cuando ocurriere que un inventor haya agrupado en una solicitud 
única, cuestiones independientes o que puedan sin dificultad considerarse 
por separado, los peritos harán presente esta circunstancia en su informe 
y dividirán las materias acreedoras a privilegio clasificándolos con sus tí. 
tulos o denominaciones perfectamente definidas, a fin de qne el inventor 
pague el impuesto tiscal respectivo por cada una de las patentes que re- 
sulten. 

Art. 7. Sea cual fuere el texto de los informes periciales—favorable 
o adverso—la Dirección se reserva la facultad de aceptarlos o de disentir 
de ellos si con mejores antecedentes así lo creyere del caso, o de designar 
un nuevo perito que se pronuncie sobre la misma cuestión, si lo estimare 
necesario. 

Art. 8.2 En ningún caso es permitido a los peritos dar a conocer a 
los interesados ni el texto ni el sentido del informe que se les hubiere en- 
comerdado. Sin perjuicio de ésto, en el ejercicio de sus funciones tendrán 
la facultad de requerir de los inventores o de los opositores todas las in- 
formaciones que juzgaren necesarias para ilustrar la cuestión y formarse 
un concepto cabal del alcance y efectividad del invento. 

j Art. 9. No siendo legalmente imperativa la designación de peritos para 
- examinar los inventos, en ciertos casos la Dirección se reserva el derecho 
de prescindir de esta formalidad, procediendo por sí o por medio de la ofi. 
cina respectiva a dictaminar sobre el mérito de aquellos privilegios que, 
a su juicio, no requieran un estudio técnico especial. 
Art. 10. De acuerdo con lo informado al respecto por el Fiscal de la 
- Corte Suprema de Justicia con fecha 13 de Agosto de 189(, la Dirección 
nO reconoce a los inventores ni a los opositores el derecho de recusar a los 
| peritos que designe, facultad que, por lo demás, la ley no contempla. 
Art. 11. Ixpedidos sus informes y devueltos todos los antecedentes 
- a la oficina respectiva, los peritos tendrán derecho a percibir el honorario 
que los solicitantes han debido depositar conforme a lo ordenado por el 
artículo 1.2 de esta Reglamentación, el que les será pagado pur el Jefe de 
la Oficina de Patentes después de comprobar que en el desempeño de sus 
funciones no han merecido observación. 
: En circunstancias especiales, cuando las OA NES sometidas al exa- 
men de los peritos lo justifiquen por su entidad o porque les demanden 
un trabajo de importancia a juicio de la Oficina, o cuando para dar cum- 
plimiento a su cometido tuvieren que salir fuera del radio urbano de la 
ciudad o transportarse a parajes que les hicieren incurrir en gastos per- 
-sonales imprevistos, la Dirección fijará el mayor honorario que correspon- 
-derá percibir a los peritos fuera del depósito primitivamente hecho al ini- 
ciarse la tramitación. 
Cuando para verificar la efectividad de un invento fuere preciso a los 
- peritos hácer experiencias de laboratorio o de otra especie que les impon- 
gan gastos extraordinarios, pondrán este hecho en conocimiento de la Ofi. 
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cina de Patentes de Invención para los fines del caso y a los'efectos de lo 
dispuesto en el artículo 18 del ento General de privilegios dictado 
por el Supremo Gobierno. 

La expresada Oficina fijará prudencialmente la suma con que habrán 
de contribuir los interesados para los gestos extraordinarios a que se ha 
hecho referencia. 

Los informes periciales complementarios que la Oficina de Patentes 
de Invención crea necesario pedir para los efectos de certificar la plantea- 
ción de los inventos en el país, serán remunerados con un honorario mó- 
dico que el Jefe de la expresada oficina regulará en cada caso y que no 
podrá exceder del 50% de la suma que se pagó al perito que informó pri-. 
initivamente el invento patentado. 

Art. 12. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento 
General de Patentes de Invención de fecha 7 de Agosto último, en ciertos 

casos especiales y extraordimarios—que calificará la Oficina respectiva— 

las oposiciones serán consideradas en igual condición que las solicitudes 
de privilegio en que incidieren, para los efectos de la remuneración que 
corresponderá a los peritos que habrán de tomar en cuenta y examinar di- 
chas oposiciones. 

Esta disposición se aplicará especialmente en los casos en que para 
investigar los fundamentos de las oposiciones los peritos se vieren preci: 
sados a salir del recinto urbano de la ciudad, hacer investigaciones O ex- 
periencias o practicar cualquiera otra clase de irabajo que salga de lo nor- 
mal y corriente. 

Cuando ocurrieren las circunstancias extraordinarias indicadas, la 
Oficina de Patentes de Invención estimará prudentemente el honorario 
especial que se les pagará a los peritos con, cargo al que dedujo la opo- 
sición. ) 

Si el opositor se negare a pagar la cuota pericial que le hubiere fija- 
do la Oficina, no se tomará en cuenta su oposición, y en el expediente res- 
pectivo se dejará constancia de las razones que han determinado este pro- 
cedimiento. 

Art. 13. Para estudiar los inventos y evacuar sus informes los peritos 
podrán disponer normalmente del plazo máximum de un mes. Si por cir- 
cunstancias extraordivarias o imprevistas no hubiesen podido dar cumpli- 
miento a su cometido dentro del término indicado, pondrán este hecho en 
conocimiento de la Oficina de Patentes de Invención, la que les fijará un 
plazo prudencial para presentar sus informes. 

Transcurrido este segundo término sin que los peritos hubiesen con- 
cluido su estudio, la Dirección General dejará sin efecto el nombramiento 
respectizo y procederá a designar un nuevo perito con el mismo objeto. 

Art, 14. Cuando en el caso contemplado en el artículo 20 del Regla- 
mento General de Patentes algun inventor cuyo privilegio hubiese queda- 
do sin efecto quislese solicitarlo nuevamente, se procederá en todo como * 
se tratara de una materia nueva, sin que el interesado pueda alegar en su 
favor ningun informe ni providencia recaída cuando el invento fué pa- 
tentado por primera vez. En concecuencia se harán las publicaciones regla- ) 
mentarias y se procederá al A de perito y demás trámites en. 
la forma ordinaria. 
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Artículo transitorio, Esta Reglamentación entrará en vigencia—con- 


_ juntamente con el decreto Supremo núm. 2,316, del 7 de Agosto del pre- 


sente año—el día 1.” de nero de 1912, y en esa fecha quedará totalmen- 
te derogado el decreto sobre la misma materia expedido por esta Dirección 
con fecha 2 de Enero de 1906. | 

Anótese y comuníquese.—Enr1que DóLL.—£E. Rodriguez P., secreta- 
rio general. 


Disposición interna de la Oficina de Patentes de Invención relati- 


va a las transferencias y planteaciones de inventos 


Núm. 1,053.—Santiago, 18 de Abril de 1913.—En uso de la autori- 
zación que me confiere el artículo 29 del decreto supremo núm. 2,316 del. 
T de Agosto de 1911, y teniendo presente que algunos apoderados o ajen- 
tes de inventores del extranjero acostumbran pedir a nombre de sus man- 
dantes que se apruebe la transferencia de sus privilegios a favor de un 
tercero, o bien que se declaren los inventos planteados en el país y se les. 
expida el certificado reglamentario sin que en uno u otro caso acompañen 
a veces poder ni autorización escrita de ninguna especie, sino que hacien- 
do simple referencia al primitivo poder con que se pidió y obtuvo la pa- 
tente respectiva; 

Y considerando que este procedimiento se ha A oulado en la práctica 
a irregularidades que es conveniente prevenir en lo futuro, Decreto: 

En lo sucesivo los ajentes de privilegios que soliciten la transferencia 
de alguna patente o que para los efectos de la plabteación de algún invento 
en el país deseen acogerse al caso extraordinario contemplado en el artícu- 


lo 12 del Reglamento General de Patentes de Invención, deberán justificar 


su personería y presentar a la oficina respectiva los comprobantes especia- 


les que acrediten el hecho de haber el inventor interesado constituído en 


3 


debida forma la ajencia o representación a que se refiere el artículo 13 
del citado Reglamento. 

Para los efectos indicados en el párrafo que antecede debe acompa- 
ñarse conjuntamente con la solicitud un poder especial debidamente lega- 
lizado, y en nibgún caso se aceptará la sola referencia al documento con 


- que se pidió el privilegio primitluo. 
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Anótese y comuníquese.—GuiLLer«MO ILLaNes B.—£. Rodríguez P. 
— (Secretario General). 
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MARCAS DE FABRICAS Y DEL COMERCIO 
Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio 


Sántlaso 12 de Noviembye de 1874.—Por cuanto el Congreso Nacio- 
nal ha prestado su aprobación al siguiente 


PROYECTO DE LEY 


Artículo 1.2 Se abre un Registro para inscribir las marcas de e. 
o de comercio, nacionales o extranjeras. 

Art. 2.2 Se designa bajo el nombre de marcas de abri aquellas que 
se coloquen sobre objetos elaborados o fabricados en Chile o en el extran- 
jero, por los industriales o agricultores; y bajo el nombre de marcas co- 
merciales aquellas que el comerciante adopte para poner sobre los objetos 
que venda. . 

Art. 3.2 Se consideran como marcas o rótulos de fábrica o de comercio 
los nombres propios, los emblemas y todo otro signo que adopte el fabri- 
cante o comerciante para distinguir los objetos que fabrique o venda. * 

Sin embargo, los rótulos de fábrica llevarán, para los efectos legales, 
la inscripción de Marca de Fábrica, o simplemente las iniciales M. de F-., 
y las marcas o rótulos de comercio. la inscripción de Marca Comercial o 
bien las iniciales M. C. 

Art. 4.2 El nombre de un foto rústico, molino, fundición o fábrica, 
será del uso exclusivo del propietario del fundo, molino, fundición o fábrica. 

Art. 5.2 El que inscribe en el Registro una marca de fábrica o de co- 
mercio, tiene la propiedad exclusiva de ella. 

Art. 6.2 La transferencia que se haga de una marca o el permiso que 
se otorgue para que otro haga uso de ella, debe anotarse en el Registro, 
previo el anuncio al público por medio de avisos durante diez días. 

-Art. 7.2 La inscripción de las marcas de fábrica o de comercio deberá 
renovarse cada diez años, y en caso de no efectuarse la nueva inscripción, 
se dará por caducada. 

Art. 8. El registro a que se refiere el artículo 1. se abrirá en la ofi- . 
na de la Sociedad Nacional de Agricultura bajo la dirección del Presiden- 
te de ésta o de un delegado nombrado por el Consejo. En este caso el 
nombramiento del delegado debe recaer en uno de los miembros del Con- 
sejo Directivo de dicha “Sociedad. 

Art=9.+- LA partida del Registro debe contener el día y la hora en que 
se hace la inscripción; el nombre del propietario, su profesión y domicilio; * 
ei lugar en que esté establecida la fábrica; el género de industria o de co- 
mercio para que va a servir la marca, como asimismo un facsímil de ella. 

Se agregará, además a la inscripción el número de orden que corres-- 
ponda a la marca depositada y tambien las otras indicaciones que se crean ] 
necesarias. : 

Tanto la partida del Registro como la copia que se dará al interesado 
serán firmadas por el Presidente de la Sociedad Nacional de pa o 
su u delegedo, por el interesado y dos testigos. | ; 
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Art. 10. Se pagará como derecho a la Sociedad Nacional de Agricul- 
tura doce pesos por la:inscripción de una marca de fábrica, tres pesos por 
la de comercio, y un peso por la copia autorizada de una u otra. 

Art. 11. El que falsifique, adultere o use fraudulentamente las mar- 
cas O rótulos de que habla la presente ley, sufrirá las penas que designe 
el Código Penal. 

Art. 12. Los objetos revestidos con marcas falsificadas caerán en co- 
miso a beneficio del pda Los utensilios de la falsificación serán 
destruidos. 

Art. 13. Todos los años, en el mes de Agosto. se publicará en el pe- 
riódico oficial una lista de las marcas que hayan sido registradas. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado y sanciona- 
do, por tanto ordeno se promulgue y lleve a efecto en todas sus partes 
como Ley de la República. —FebeErIcCO Errazur1z.— Ramón Barros Luco. 


Procesos sobre falsificación de marcas 
Ley Núm. 1094. —Santiago, 24 de Octubre de 1898. 


Por cuanto, etc. 
ProYecro pe Ley 


Artículo único. En los procesos que se siguieren para perseguir la 
responsabilidad establecida por el artículo 11 de la ley de 12 de Noviem- 
bre de 1874, los tribunales resolverán en conciencia si ha habido o nó la 
falsificación, adulteración u uso fraudulento de que habla dicho artículo, 
no obstante la disconformidad entre la marca re cisip RdA y, la que dá ori- 
gen al juicio criminal. 

Y por cuanto, etc, —Fener1co ErrAzur1z.— Emilio Bello C. 


Se quita a las Municipalidades el derecho de reglamentar 
el uso de las marcas de fábrica y de comercio 


Ley Núm. 1 749.—Santiago, 13 de Setiembre de 1905. 


Por cuanto, etc. 
PROYECTO DE LueyY 


Artículo único. Decláranse válidas las inscripciones de marcas de fá- 
brica y comercio practicadas con arreglo a lo dispuesto en la ley de 12 de 
Noviembre de 1874, aun en el tiempo transcurrido desde Ja vigencia de la 
- ley de 22 de Diciembre de 1891 hasta la promulgación de la presente ley. 
| Las inscripciones de marcas se regirán en lo sucesivo por la referida 
ley de 12 de Noviembre de 1874. 

Se deroga el Núm. 7.* del artículo 26 de la ley de 22 de Diciembre de 
1891, en lo relativo a marcas de fábrica y de comercio. 

Y por cuanto, etc.—Jerman Riesco.— E. Villegas. 
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Disposiciones del Código Penal que se aplican a los usurpadores 


o defraudadores de la propenda industrial 


Art. 24. Toda sentencia condenatoria en materia dl lleva en- 
vuelta la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios por parte de 


los autores, cómplices, encubridores y demás personas legalmente respon- 


sables. 
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"Art. 158. Sufrirá la pena de suspensión « en sus 1s grados mínimo ; a me 
dio—si gozare de renta—y la de reclusión menor en su grado mínimo o 
multa de ciento a mil pesos—cuando prestare servicios gratuitos—el em- 
o os EE arbitrariamente: 

5.0 Privare a otro de la propiedad exclusiva de su descubrimiento o 
producción,. o divulgare los secretos del invento que hubiere conocido por 
razón de su empleo. 

Art. 159. Si en el caso del articulo anterior, el inculpado justificare 
que ha obrado por orden de sus superiores, a quienes debe obediencia dis- 


ciplinaria, las penas señaladas en dicho artículo se aplicarán sólo a los su 


periores que hayan dado la orden. 
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Art. 185. El que faleificare boletas para el transporte de personas o 


cosas, o para reuniones o espectáculos públicos, con el propósito de usarlas 
o circularlas fraudulentamente, y el que a sabiendas de que son falsifica 
das las usare o circulare; el que falsificare el sello, timbre o marca de una 
autoridad cualquiera, de un establecimiento privado o de banco, de indus- 
tria o de comercio, o de un particular, o hiciere uso de los sellos, timbres 


o marcas falsos, sufrirá las penas de presidio menor en cualquiera de sus 


grados y multa de ciento a mil pesos. 
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Art. 190. Jl que hiciere poner sobre objetos fabricados el nombre de 


un fabricante que no sea autor de tales objetos, o la razón comercial de 
una fábrica que no sea la de la verdadera fabricación, sufrirá las penas - 
de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 100 a 500 


DeSOs. 


Las mismas penas se aplicarán a todo mercader, comisionista Oo ven- 


dedor, que a sabiendas hubiere puesto en venta o circulación objetos mar- 


cados con nombres supuestos o alterados. 


..o.. ....... ...' o co o.» e.oooo. .... ec ...0.... ... q... (12.0. 2.0. 60 0056 -a+ 100 o... ... . 0.0. ...b..0... 0...0 


. . ... . coro... .. no. 0.9... 0... 1... poo 


Art. 471. Será castigado e con y presidio « O relegación menores en sus 


grados mínimos, o multa de ciento a mil pesos: 

| 1.0 El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien | la tenga | 
legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de un tercero; 
2.2 El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado 
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3.2 El que cometiere alguna defraudación en la propiedad literaria o 
industrial. 

Los ejemplares, máquinas u objetos contrahechos, introducidos o es- 
pendidos fraudulentamente, se aplicarán al perjudicado, y también las lá- 
minas o utensilios empleados en la ejecución del fraude, cuando sólo 


pudieren usarse para cometerlo. 


DISPOSICIONES SOBRE AGUAS 


Aprovechamiento de las aguas corrientes como fuerza motriz 


Santiago, 30 de Diciembre de 1907.—Ley Núm. 2,068.—Por cuan- 
Lo; etc: 

Artículo 1.2 El dueño de-un predio puede emplear como fuerza mo- 
triz las aguas que corren por él, sea por cauces naturales o artificiales, sin 
perturbar el goce del dueño de las aguas. 

Igual derecho podrán ejercitar los dueños de predios que deslindan 
con cauces naturales o artificiales. 

Art. 2.2 Cuando se ejercite el derecho que acuerda el artículo 1.0, 


construyendo un cauce de desvío, el declive o desnivel de éste sólo se re- 


ducirá en lo estrictamente necesario para que el agua sea utilizada como 
fuerza motriz. 

El nuevo cauce no podrá sacarse, en vringún caso, a menos de dos- 
cientos metros de distancia de la bocatoma del cauce principal, y no podrá 


- tener su origen en los predios superiores ni prolongarse a los inferiores 


sino con el conocimiento de los dueños de estos predios. 

En ningún caso el desnivel del muevo cauce podrá ser inferior al de 
uno por mil. 

Art. 3. J£l propietario que construya un cauce de desvío deberá ha- 
cer en él y en la parte del antiguo, comprendida entre sus extremos, las 
limpias y demás trabajos necesarios para mantenerlos en buen estado. 

Deberá, asimismo, evitar que haya filtraciones o derrames y se abs- 
tendrá de represar las aguas. 

Deberá construir también y mantener corriente en el arranque del 
cauce de desvío una compuerta para que las aguas puedan variar de cauce 


Cuando no se usen y siempre que se deteriore cualquiera de los cauces. 


El dueño del predio sirviente perderá, en la parte del antiguo cauce 
comprendido entre los extremos del cauce de desvío, los derechos que les 


confieren los artículos 863 y 872 del Código Civil. 


Art. 4. Podrán también instalarse motores sobre el cauce principal, 
manteniendo sin alteración sus niveles, y en tal caso, el dueño del predio 
sirviente hará la limpia de dicho cauce en toda' la extensión que, según 
las circunstancias, determine el juez, oyendo, si fuere necesario, informe 
de perito. 


El dueño de las aguas podrá, en todo caso, hacer las limpias de cuen- 


ta del dueño del motor, en la parte afectada por éste, dándole previamente 


e el correspondiente aviso por escrito. 
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El dueño del predio sirviente que aprovechare de las aguas como 
fuerza motriz, devolverá al dueño de ellas, a justa tasación, el valor de los 
puentes y demás obras que éste hubiere ejecutado, con arreglo a lo dis- 
puesto en los artículos 863 y 812 del Código Civil, en la _parte afectada 
directamente por la instalación. 

Art. 5. El uso que permite esta ley de las aguas que corren por. un 
cauce artificial, sólo podrá hacerse mediante el pago de una indemnización 
al dueño o dueños de las aguas. 

La indemnización consistirá en una renta anual por cada caballo 20 
fuerza efectiva, que no podrá bajar de cuatro pesos, 111 exceder de ocho 
pesos. 

El número de caballos de fuerza se fijará por el término o de la 
fuerza efectiva que se obtenga del motor, sea que la instalación se haga 
sobre el canal principal o en un cauce de desvío. 

El valor de cada caballo de fuerza se fijará tomando en consideración 
el valor de las aguas. 

En ningún caso podrá ser alterado el nivel del cauce principal, 1 ni las | 
condiciones de seguridad de este cauce. 

Art. 6.2 En canales construidos con fines exclusivamente industriales, 
sólo podrá hacerse uso del derecho que confiere el artículo 1. para esta- 
blecer motores destinados a una industria distinta de aquella a que se 
aplica el canal, y en este caso, la indemnización, en la forma establecida 
en el articulo precedente, no podrá bajar de ocho pesos ni exceder de die- 
ciséis pesos. 

Art. 7.2 La persona que construya motores con arreglo a esta ley, no 
podrá impedir, alegando prescripción, que el dueño de las aguas las venda 
o cambie su destino, o cierre la bocatoma cuando lo creyere conveniente, 
aunque estos actos impidan la aplicación de las aguas al motor. 

Art. 8. Todo el que pretenda aprovecharse de los beneficios de esta 
ley, deberá, en el caso que no se ponga de acuerdo con los dueños de las 
aguas, pedir al juez competente que le conceda la autorización correspon- 
diente para hacer uso de ella, 

Presentará con su solicitud un plano en el cual se indique la clase de 
motor que se va a instalar, el lugar donde se construirá, los puntos de- 
empalme del cauce de desvío en el canal principal, la indicación del medio 
que se aplicará para extraer las aguas, la situación y dirección de aquél 
en el terreno, el desnivel que tiene el acueducto principal, y el que tendrá 
el cauce de desvío y demás detalles de la obra. 

Si los dueños de las aguas no hicieren objeción a la autorización que 
se solicita y al plano presentado, el juez concederá dicha autorización para 
que se haga la obra en conformidad al plano. 

Si se formularen objeciones, el juez resolverá, o el informe de 


un perito que los interesados designen de común acuerdo o del que él 


nombre, en caso de desacuerdo. | 
El honorario del perito será pagado por el industrial, salvo que las 
objeciones formuladas sean manifiestamente infundadas, en cuyo caso sera 
dicho honorario de cargo de los dueños de las aguas. 
Art. 9.2 El que hiciere uso de los derechos que confiere esta ley, que 
dará sujeto a las siguientes sanciones: 
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1.2 Si dejare de pagar la indemnización correspondiente a un año, se 
suspenderá en el acto el uso de las aguas sin que sea necesario requerirlo 
previamente para constituirlo en mora y pagará, por vía de indemniza- 
ción,, el doble de lo que dejó de solucionar oportunamente. 

El pago podrá hacerse consignando la cantidad debida a la orden del 
juez, con las citaciones que éste ordene. 

2.0 Si se distrajeran aguas del canal para cualesquiera otros usos, in- 
currirá el infractor en la pena de pagar una multa, para el sostenimiento ' 
de la policía local, que no bajará de doscientos pesos, ni excederá de mil 
pesos. 

En caso de reincidencia, la multa será el doble de la que establece el 
inciso anterior, sin perjuicio, en todo caso, de pagar al dueño de las aguas 
el lucro cesante y el daño causado, y de ser juzgado por la usurpación ccn 
arreglo a la ley. 

3.2 Si se arrojaran a los cauces sustancias que alteren la calidad de 
las aguas, el industrial incurrirá en las penas que señala el número pre- 

cedente; y 

4. La infracción de cbalerquiera de las obligaciones que impone esta 
ley para el correcto uso de las aguas como fuerza motriz, será penada en 
eonformidad a lo dispuesto en el número 2. de este artículo. 

Los dueños de las aguas podrán visitar en cualquier tiempo sus cana- 
les y los desvíos en los predios sirvientes por sí o por delegados, sin mas 
formalidades que avisar su determinación al dueño o administrador de 
esos fundos. 

La resistencia opuesta a estas visitas será penada con una e de 
cien a quinientos pesos que se aplicará, también, al sostenimiento de la 
policía local. 

Art. 10. El dueño del predio sirviente podrá ceder los derechos que 
se le ocnfieren por la presente ley; pero los dueños de las aguas podrán 
hacer efectivos, no obstante esta cesión, todos los derechos civiles que 
ella confiere contra los dueños de los predios en donde se usan las aguas. 

Art. 11. Siempre que se trate del uso de las aguas que autoriza esta 
ley, respecto de los cauces a deslindes de los predios, será preferido en el 
uso, en el caso de que éste no pueda hacerse por todos los colindantes que 
lo pretendan, el que fuese comunero en el cauce o tuviese derecho a una 
parte de las aguas; si se hallaren en el mismo caso o no fueren partícipes 
en dichas aguas, el que primero hubiese pedido será preferido siempre 
que haya hecho uso de su derecho antes de expirado un año desde la fe- 


Cha de su petición. 


Art. 12, Los procedimientos judiciales a que diere lugar la aplicación 
de la presente ley, serán breves y sumarios. 

Las citaciones se harán en conformidad a lo prescrito en el artículo 
823 del Código de Procedimiento Civil y sin perjuicio de citar personal- 
mente, por lo menos, a los tres dueños de las aguas que estuvieren mas 
cercanos al predioque aprovecha la fuerza motriz y que se hallen inme- 
diatamente mas abajo de éste. 

Y por cuanto, etc.—Penro Monrr.—Joaquín Figueroa. 
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Reglamento para la concesión de mercedes de agua 
para usos industriales 


Santiago, 8 de Febrero de 1907.—Núm 254. —Vistos estos anteceden. E 
tes y teniendo presente: | = 

Que no existe otra disposición que reglamente las concesiones de : 
“aguas para usos industriales que la circular dirigida por el Ministerio de 
Industria con fecha 19 de Mayo de 1902, a los Intendentes y Gobernado- 
res de la República; y que las prescripciones establecidas en la menciona: 
da circular son insuficientes para asegurar debidamente la seriedad de las 
solicitudes y la buena ejecución de las obras de aprovechamiento de las 
mercedes de aguas, 


Decreto: 


Apruébase el siguiente Reglamento para la concesión de mercedes de 
aguas de ríos o esteros de uso público para usos industriales: > 
Artículo 1.2 La petición de mercedes de aguas para usos industriales. 
en los ríos o esteros de uso público, debe hacerse ante el Conrraaa det. 
departamento donde haya de ubicarse la bocatoma. 
Art, 2.2 En la petición debe indicarse: 
a) El nombre del rív o corriente de donde se propone extraer el agua; 
b) El volúmen de agua que se solicita; ES 
c) La fuerza que se “desea desarrollar en caballos de VOS el obje- 
to preciso a que se la destina; 
d) La ubicación precisa de la bocatoma y del ta de restitución, de 
las aguas, y la distancia y desnivel entre ambos puntos; 
e) Si hay canales entre los puntos de toma y restitución, su pnbre 
y la cantidad de agua que sacan; s 
Jf) El caudal mínimo normal del río, en el lugar de la bocatoma; y. a 
y) El nombre y ubicación de las instalaciones análogas existentes m- 
mediatamente aguas arriba o aguas abajo de la que se proyecta, 
Art. 3.2 A la solicitud debe acompañarse: 
a) Un plano de situación de las obras proyectadas, con punto de re- 
ferencia conocido; y. E 
b) Una memoria explicativa, que contenga las oincipo caracteria- E 
ticas técnicas de las obras en proyecto y una a de los terrenos 
en que van a ubicarse las obras, E 
La petición, el plano de situación y la memoria explicativa deben 3 
presentarse en doble ejemplar. 8 
Art. 4.2 Devuelta la solicitud al interesado, por falta de alguno de :S 
los requisitos indicados:en los artículos 2.2 y 3.2 , deberá ser renovada en: 
el plazo de dos meses, contados desde la fecha de la providencia del Mi- + 
nisterio. 3 
Transcurrido este plazo, perderá el interesado su derecho a la. priori- 3 
dad de la concesión. 3 
Art. 5.2 Las mercedes se concederán sin perjuicio de derecho de ter- 3 
ceros, caleta adquirido. 
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Art. 6.2 Presentada la solicitud en la forma dispuesta en el artículo 
1] *, el Gobernador del departamento ordenará su publicación, por cuenta 
del interesado, por tres veces consecutivas, en un periódico de la cabecera 
de la provincia, en uno de la cabecera del departamento y en uno de San- 
tiago. Cuando la corriente divida dos o mas departamentos, la solicitud se 
publicará también en-un periódico de la cabecera de cada uno de ellos. 

Art. 7.2 En el plazo de treinta días, contados desde la última publi- 
cación, podrán oponerse a la solicitud los que se crean perjudicados con 
la concesión. La presentación se hará al Gobernador por escrito acompa- 
ñada de los antecedentes que la justifiquen. 

La oposición será puesta en conocimiento del solicitante de la mer- 
ced, debiendo darle aviso el Secretario de la Gobernación por carta certifi- 
-eada. (1) | 

Art. 8,2 El Gobernador ad sobre la conveniencia o inconve- 
biencia de conceder la merced y elevará todos los antecedentes al Ministe- 
rio de Industria y Obras Públicas para su resolución. 

Art. 9. ln el decreto de concesión se fijará un plazo que no exceda 
de un año para la presentación de los planos definitivos de las obras de 

aprovechamiento de la merced de aguas. 

Art. 10. La presentación de los planos debe hacerse al Moa de 
Íudustria y Obras Públicas por duplicado, indicándose el tiempo que exi- 
girá la ejecución de las obras. 

Art. 11. El Ministerio se pronunciará sobre los planos, oyendo a la 

- Dirección de Obras Públicas, oficina que en su informe deberá expresar: 
si las obras consultadas reunen las condiciones necesarias para evitar per- 
Juicios de terceros y, en caso contrario, las modificaciones que convendría 
introducir; si el volúmen de agua concedida se justifica con las instalacio- 
nes proyectadas; el plazo que debe concederse para la ejecución de las 
Obras, y las demás circunstancias que crea del caso. 

Art 12. Las obras de represa, cuando haya lugar a ellas, deben com- 
prender: 

a) La represa propiamente dicha, capaz de excurrir el exceso de 
- agua para no sobrepasar el nivel máximo aceptado; 

b) Compuertas de descarga suficientes para dar paso, sin peligro de 
inundación de los terrenos riberanos, el gasto máximo que pueda presen- 
arse cerradas las compuertas de admisión a la fábrica o usina. 

Las obras de defensa para evitar inundaciones en los terrenos ribe- 
E _Tanos serán de cuenta del concesionario. 

Art. 13. La concesión no podrá ser transferida antes de estar apro- 
bados los planos definitivos de las obras de aprovechamiento y no surtirá 
efecto sin la aprobación del Ministerio de Industria y Obras Públicas. 
La contravención a este artículo producirá de hecho la caducidad de 
E la concesión. 

- Art. 14. La concesión caducará por falta de cumplimiento de cual. 
quiera de las condiciones establecidas en el presente Reglamento. 

La caducidad puede pedirse por cualquier interesado y será declarada 
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(1) El texto de los artículos 6,0 y 7,9 corresponde al que les ha dado el decreto 
2 oN.o 713, de 28 de Enero de 1924. 
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por el Ministerio de Industria y Obras Pública previos 168 informes que 
estimen necesarios. 
- Art. 15. Habrá en la Dirección de Obras Públicas un regielió: de con- 

cesiones que cóntengan los principales datos de cada una de ellas. 

Artículo transitorio.—Los concesionarios de mercedes de agua para 
usos industriales que no hubieren construido las obras de aprovechamiento 
a la fecha de este Reglamento, tendrán el plazo de un año para iniciarlas 
y de dos años para termivarlas, bajo la caducidad de la concesión decla- 
rada en la forma establecida en el artículo 14. 

Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el boletín de 
las Leyes y Decr etos del Gobierno. —Monnr.— Carlos G. Avalos. 


Reglamento para la concesión del uso de aguadas en las provincias 
del norte y aguas del río Loa 


“Santiago, 22 de Septiembre de 1893. —Teniendo en consideración que 
se han presentado diversas solicitudes en demanda de concesiones para 
usar aguadas de propiedad fiscal en las provincias del norte de la Repú- 
blica; 

Que es menester, tanto en resguardo de los intereses generales como 
en beneficio de los particulares interesados, establecer las reglas a que 
deben someterse las concesiones de esta naturaleza, 


He acordado y decreto: 


Artículo 1.2 Las personas que deseen obtener permiso para usar de 
aguadas naturales en las provincias de Tacna, Tarapacá, Antofagasta, Ata- 
cama y Coquimbo, se presentarán al Gobernador del departamento en que 
exista la que se pretenda usar, indicando el punto preciso de su ubicación, 
las condiciones y calidad de los terrenos cireunvecinos y el objeto con que 
se solicita. +3 

Art. 2.2 El Gobernador elevará la solicitud al Ministerio del Industria 
y Obras Públicas, por conducto del Intendente de la provincia y con el in- 
forme que ella le sugiera. 

lón este informe deberá expresarse si la concesión debe ser otorgada 
por plazo indefinido o temporal y si debe ser a título oneroso o gratuito. 

Art. 3.2 Si se diere lugar a la concesión, en el decreto-que al efecto se 
expida se harán constar las siguientes cireunstancias: . 

a) Que se hace para un objeto determinado, sin perjuicio del derecho - 
de terceros, legítimamente adquirido y con: arreglo a las disposiciones vi- 
gentes o que se dictaren posteriormente sobre la materia; : 

b) Qué será intransferible, salvo permiso especial del Gobierno; 3 
c) Que caducará si se hiciere de la aguada un uso distinto de aquel 
para el cual ha sido concedido; 

d) Que caducará igualmente si antes de que trascurran sesenta días + 
después del decreto que la otorga no se redujere: éste a escritura pública. - 

Art. 4.2 La escritura pública a que se refiere el articulo anterior, será 
suscrita por el interesado y por el tesorero fiscal del departamento respec- 
tivo. Una copia autorizada se remitirá al Director del Tesoro, debiendo este 
funcionario tomar razón de ella. E 
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Art. 5.9 El concesionario no podrá en ningun caso impedir a los par- 
ticulares el libre acceso a la aguada cuyo uso se le concede, ni privar tam- 
poco del uso de ella a los establecimientos mineros o de otra naturaleza 
que existan o puedan existir a las inmediaciones; tampoco podrá iS 
“cerse el libre tráfico de los caminos con las obras que se construyan 

Art. 6.2 Si el concesionario no hiciere de la aguada, dentro del plazo 
que se le señale, el uso para el cual se le concede, caducará la concesión. 

Art. 7.2 Si el Gobierno juzgare necesario destinar a algun uso públi- 
co las aguadas que se concedan, los concesionarios estarán obligados a en- 
tregarlas, teniendo derecho a que se les pague el valor efectivo de las obras 
que hubieren ejecutado para aprovecharlas. 

La tasación de este valor será hecha por dos peritos nombrados, uno 
por el Gobernador del departamento y otro por el interesado. En caso de 
discordia, resolverá un tercero, vombrado por el juez de letras del depar- 
tamento. . | 
Tómese razón, comuniquese, publíquese.—Montr— Y. Dávila La- 


rraín. 
ES 


Decreto complementario 


Santiago, 3de Agosto de 1905.— Núm. 2,130.—He acordado y de- 


-ereto: 


Agréguese a las condiciones establecidas en el decreto de 22 de Sep- 
tiembre de 1593, por el cual se reglamentan las concesiones de aguadas de 


propiedad fiscal, las disposiciones siguientes: 


1.2 El concesionario queda obligado a proporcionar gratuitamente el 
agna necesaria para los servicios de uso público, incluyendo en estos los 
ferrocarriles fiscales que pudieran construirse en la región, en que estu- 
viera ubicada la aguada; 

2.2 Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la concesión, el 


Interesado deberá presentar al Ministerio de Industria y Obras Públicas 


%, 
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los planos de las obras de construcción necesarias para el aprovechamien- 
to de la aguada, con una memoria ca que indique con perfecta 
Claridad la naturaleza de ellas; 

3.2 Las obras de aprovechamiento indicadas en el artículo anterior, 
serán iniciadas en el plazo de tres meses, contados desde la fecha del de- 


ereto aprobatorio de los planos, y terminadas en el tiempo que señale el 


mismo decreto; 


ys 


4.2 Caducará la concesión si el interesado no diere cumplimiento a lo 
- dispuesto en cualquiera de las cláusulas anteriores; 
5.2 La caducidad será declarada administrativamente a petición de 


cualquier interesado y previo informe del funcionario respectivo. 


Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno conjuntamente con lo dispuesto en el de- 
_creto de 22 de Septiembre de 1893, a que se ha hecho referencia.—Rtes- 


co. —E. Villegas 
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Mercedes en el río Loa y su hoya hidrográfica. ] 


Santiago, 26 de Marzo de 1920.—Sece. Te Núm, 649. Vistos estos = 
antecedentes y teniendo presente: 
Que el decreto número 2032, de 30 de Octubre de 1913, que fijó ed z 
nas disposiciones especiales e inmediatas con relación a las concesiones de a 
aguas del Loa, aguadas y vertientes de la provincia de Antofagasta, se dejó 
constancia de la necesidad y urgencia de dictar un decreto orgánico regla- - 
mentario de carácter general de las concesiones de mercedes de aguas AE a 
especialmente sobre las relacionadas con el sistema hidrcgráfico del río E 
Lea; == : 
Que, por deereto número 678, de 30 de Abril de 1915, se a no 3 
conceder nuevas mercedes de aguas en el sistema hidrográfico de este río: 
mientras no se practicara por la Dirección de Obras Públicas un detenido 
estudio de las concesiones ya hechas , de la capacidad de dieho río y de sus 
tributarios; | 
(Que la expresada Oficina ha practicado un aforo completo del caudal. : 
de aguas del rio Loa; y 
Que de acuerdo con los estudios Mis es necesario reglamentar las 
concesiones determinando la prioridad: que les corresponda, habida consi- - 
deración a la importancia del objeto para que se piden, fijando al efecto 
las normas definitivas a que deben sujetarse las nuevas concesiones; y E 
Visto lo dispuesto en los artículos 598 y 603 del Código Civil, 


Decreto: 


Apruébase el siguiente Reglamento para la concesión de Mercedes de 
Aguas er el río Loa, sus afluentes, aguadas y vertientes de la provincia de 3 
Antofagasta: (1) o 

Artículo 1.2 Las aguas del río Loa y. sus afluentes y las aguadas E] 
tentes en su hoya hidrográfica se clasifican para los efectos de las conce- 
siones de mercedes, en las cinco categorías siguientes: : ds 

a) Agua para la bebida de las poblaciones y las oficinas ds y E 
establecimientos industriales, alimentación de locomotoras de ferrocarriles. 
y alimentación de calderas a vapor; 

b) Agua para la elaboración de salitre; a 

c) Agua para el consumo en usos industriales y beneficio de mine- S 
rales; : 

2d) Agua para regadío; y 

e) Agua para producción de fuerza motriz. | 
Art. 2.2 Las mercedes que se concedan en conformidad al presente 
Reglamento para una categoría de' las indicadas en el artículo 1.2 m0 po- 
drán por ningún motivo destinarse a usos de otra categoría, bajo peda de: 
declararse caducada la concesión. 


(1) Por decreto número 1456, de 8 de Julio de 1920, se establece que las dispos 
ciones de este reglamento no regirán respecto de las aguadas y vertientes que no for 
man parte de la hoya hidrográfica del Loa, quedando la concesión de estas aguas. 
vertientes ajustada a la reglamentación de 1893 y 1905. AS Z HS 
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Art. 3.2 El caudal de cada merced se fijará por decreto supremo al 
concederse el título definivo de ella en vista de la capacidad de las obras 


ejecutadas y el objeto al cual se destina. Este caudal no podrá ser en nin- 


gún caso superior al caudal concedido provisoriamente y podrá modificarse 
cada dos años tomando en consideración el aprovechamiento efectivo que 
el concesionario haga de la merced. 

Art. 4.2 Las obras de aprovechamiento de las mercedes que se con- 
cedam comprenderán necesariamente los dispositivos y aparatos adecuados 
para la medida del caudal aprovechado, los que deberán ser aprobados por 
la Dirección de Obras Públicas y podrán ser revisados por los agentes de 
ésta cuando lo estime necesario. 

Art. 5.2 Las concesiones de agua del rio Loa y sus afluentes y agua- 
das se otorgarán sólo por el tiempo que dure su aplicación al objeto preci- 
so para el cual hayan sido concedidas y, espirada esta aplicación, podrán 


declararse caducadas. 


Art. 6.2 Se destinan exclusivamente para mercedes de agua de la ca- 
tegoría a) las fuentes de Siloli en la hoya del río San Pedro y las nacientes 
del río 'Poconce, en la hoya del río Salado hasta enterar un caudal total de 
500 litros por segundo. 

Art. 1% Los caudales que se soliciten en estas fuentes deberán justi- 
ficarse en cada caso en vista de la población que se trata de abastecer con 


agua potable, del perfil y condiciones de explotación de la línea férrea que 


se trata de servir o del número de ináquinas de vapor que sea necesario 
emplear y que no puedan reemplazarse por otro agente motor. En todo 
caso estos caudales no podrán exceder de las cifras siguientes: 

- 50 litros por día y por habitante en las concesiones destinadas a agua 


4 potable de poblaciones; 


a a lo ALEA 


A 


K 


1,5 litros por tonelada-kilómetro bruto en las concesiones destinadas 
a consumo de agua en locomotoras de ferrocarril y demas máquinas de 
vapor necesarias para la explotación; 

13 litros por cada caballo-hora en máquinas de vapor no incluidas en 
el inciso anterior. 

Art. 8.2 Se destina y reserva del caudal del río Loa y sus afluentes 
un gasto de 400 litros por segundo exclusivamente para la elaboración del 
salitre (categoría 5). 

Art. 9. Se fijan como zonas en las cuales se podrán conceder mer- 
cedes de agua para la elaboración de salitre, las siguientes: 

Río Loa, desde un punto situado inmediatamente aguas arriba de la 
- Cascada de Chunchirie (Calama) y un punto situado a 3 kilómetros aguas 
arriba del puente del F. C. Longitudinal en Quillagua. 

Río Salvador, en toda. su extensión, incluyendo en él los Ojos de 
 Opacie 

Art. 10. Las concesiones para la elaboración de salitre no podrán ex- 


ceder de 1 m? de agua por cada 4 quintales métricos de salitre elaborado. 


E 
— z 
La 


Art. 11. Cuando la extracción de este caudal se haga con bombas, 
- Podrá hacerse en forma discontínua, reduciendo el tiempo de funciona- 
miento de las bombas hasta un mínimum de 8 horas diarias y aumentando 


en relación el gasto extraído. Sin embargo, el Gobierno podrá exigir la 


A + 


extracción del agua en forma continua dentro de un plazo que no excede- 
—Yá de un año después de notificada al concesionario esta exigencia. 
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Art. 12. Se destina y reserva del caudal del río Loa y sus afluentes 
un gasto de 300 litros por segundo exclusivamente para consumo. de usos 
industriales y beneficio de minerales, (categoría c). E 

Art. 13. Se fijan como zonas en las cuales se podrán Lonodar Mmerce- 
des de agua para usos industriales y beneficio de minerales las siguientes: 

Río Loa, desde su nacimiento hasta un punto situado 10 kilómetros 
aguas abajo del puente de Conchi en el IP, C. de Antofagasta a Bolivia. 

: Río Ses Pedro en toda su extensión. A 

Río Salado y sus afluentes, excepción del río Toconce, en toda: su ex 
tensión. | 

Río Loa, desde la confluencia del Salado, hasta un bin tó sibado 16 
kilómetros aguas arriba del preste del F. €. de Antofagasta a Bolivia en 
Calama. 

Las mismas zonas del Río Dón y San Salvador indicadas en el art. 7.2 

Río Loa, desde un punto situado a 4 kilómetros aguas abajo del puen- 
te del F. GC. Longitudinal en Quillagua, hasta su desembocadura en el mar. 

Art. 14. Las cantidades de agua que se concedan para los usos de 
esta categoría se justificarán en cada caso con un estudio especial de la 
industria a que están destinadas y de los procedimientos de beneficio de 
minerales que se desee adoptar. 

Art. 15. Serán aplicables a esta categoría c) de mercedes las. disposi- 
ciones del artículo 11. 

Art. 16. Las mercedes de agua destinadas a riego de nuevos terrenos 
sólo se podrán conceder de los sobrantes que resulten en el punto de ubi- 
cación de la toma, después de deducir: 

1.0 Las reservas de agua establecidas en los artículos anteriores; : 
2.9 Los caudales actualmente utilizados en el río Loa y sus afluen- 


3.2 Los que se concedan para fuerza motriz en virtud de este Regla- 
mento y con anterioridad a la petición de la merced para regadío. 

Art. 17. El caudal de las mercedes que se concedan en lo sucesivo 
para regadío se fijará en cada caso en vista de la ubicación de los terrenos, 
de su calidad y extensión v no podrá exceder de 1,5 litros por hectáreas y 
por segundo medidos en la cabecera de los terrenos por regar, ni de 2 li- 
tros por hectárea y por segundo medidos en la boca-toma del canal. 

Art. 18. No se podrá conceder agua para la formación o riego de ve- 
gas ni para tierras inadecuadas para el cultivo. | 

Art. 19. In el riego de las zonas agrícolas de Chiu-Chiu, Calama y 
Quillagua se procurará que sólo se emplee caudales de agua equivalentes 
21,5 litros por segundo por cada hectárea de terreno actualmente cultivado, 
con exclusión de las vegas, medidos en la cabecera de los terrenos regados 

o 2 litros por segundo y hectárea en las bocas-tomas de los canales. La 
an de Obras Públicas adoptará, las medidas del caso para hacer la -3 
demarcación definitiva de los derechos existentes. 

Cuando el Río Loa lleve un caudal insuficiente para satisfacer los de 
rechos adquiridos o que se adquieran en virtud de las reservas de agua 
establecidas en este Reglamento los caudales de esos canales. se dismi- a 
nuirán en proporción. | e 

Art. 20. Las concesiones de reads de agua destinadas a la produc: 
ción de fuerza motriz se otorgarán por los sobrantes que resulten para la 3 
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sección comprendida entre la toma y restitución de las aguas, después de 
deducir las reservas de agua indicadas en los artículos anteriores, los can- 
dales actualmente utilizados en el río Loa y sus afluentes y los compren. 
didos para riego de nuevos terrenos con anterioridad a la petición de la 
merced para la fuerza motriz. 

Art. 21. Ninguna merced de agua de las categorías d) y e) del artícu- 
lo 1.2 que pueda afectar las reservas de cáudal indicadas en los artículos 
anteriores, se concederá a título definitivo. Podrán, sin embargo, antes del 
total aprovechamiento de esas reservas, concederse mercedes eventuales 
por caudales mayores que los sobrantes y que puedan afectar a aquellas; 
pero estas mercedes quedarán subordinadas a la disminución proveniente 
del aprovechamiento ulterior que se haga de las expresadas reservas para 
los fines preferentes a que se dejan destinadas. 

Art. 22. Podrán también otorgarse mercedes definitivas por caudales 
mayores que los que resulten sobrantes de esas reservas, siempre que en 
las obras de aprovechamiento se incluyan obras de embalse de las aguas 
de crecidas del río Loa o sus afluentes. 

Art. 23. In caso de que la merced solicitada tuviese por objeto el es- 
tablecimiento de una empresa de venta, arriendo o provisión de agua la 
persona o compañía concesionaria deberá justificar con documentos las 
bases de su negocio y someter a la aprobación suprema las tarifas máxi- 
mas y mínimas que cobrarán por sus servicios. 

Art. 24. Las tarifas que se fijen dentro de esos límites requerirán 
aprobación suprema y no podrán variarse durante un plazo no mayor de. 
cinco años. Un año antes de la expiración del plazo fijado para la tarifa 
aprobada podrá pedirse su modificación por el Supremo Gobierno o por 
el concesionario. lín caso contrario se entenderá prorragada por un nue- 
vo año. | 

Art. 25. Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento se 
considerarán que las aguadas y las aguas subterráneas que se encuentren 
situadas dentro de la hoya hidrográfica del río Loa o de sus afluentes for- 
- man parte integrante del caudal de éstos o del caudal matriz, y en conse- 
cuencia, toda petición de mercedes de agua, sobre aguadas o aguas subte- 
rráneas de esta naturaleza, se considerará como hecha sobre el correspon- 
diente caudal de la corriente superficial. 

“Art. 26. Para la concesión de las nuevas mercedes que se soliciten en 
conformidad al presente reglamento, las mercedes de aguas en actual ex- 
plotación en el río Loa, sus afluentes y aguadas, que tengan título defini- 
tivo, se tomarán en cuenta por el caudal concedido siempre que se hubie- 
ren efectuado obras aparentes para el aprovechamiento y se hayan conce- 
dido con anterioridad a los reglamentos respectivos. 

Las mercedes concedidas con posterioridad a los citados reglamentos, 
se considerarán sólo por el caudal realmente aprovechado. 

La Dirección de Obras Públicas adoptará las medidas del caso para 
establecer la cantidad de agua correspondiente a las mercedes concedidas 
sin especificación del caudal y con anterioridad a los indicados regla- 
mentos. S 

Art. 27. Las mercedes de agua concedidas en el río Loa, sus afluentes 
y aguadas a título provisional o que se encuentren en tramitación o que 
- correspondan a algunas de las categorías a), bj y c) del artículo 1.%, se con- 
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siderarán incluídas en las reservas que para dichas categorias establece e 
presente reglamento El título definitivo de estas mercedes se a con 
arreglo a las disposiciones del presente reglamento. 
Art 28. Las mercedes de aguas concedidas en el río Loa, sus afluen- ES 
tes y aguadas, para la producción de fuerza motriz y cuyas obras de apro- r 
vechamiento no estén ejecutadas, se tomarán en cuenta, por el valor del 
caudal pedido, en las nuevas peticiones de mercedes que se hagan en con- 
formidad al presente reglamento. Terminadas las obras se tomarán en E 
cuenta por el valor del caudal realmente aprovechado con dichas obras y 
se les otorgará título ara con arreglo a las disposiciones del presente 
reglamento. 3 
Art.29.. Para solicitas una merced de cualquiera de las categorias 
indicadas en el artículo 1.?, se o en la forma que se indica en los 
artículos siguientes. A 
Art. 30, El solicitante de una merced des agua del río Loa o e sus 
afluentes y aguadas, elevará una presentación por q al Intendente 
de Antofagasta indicando: : Sd 
a) El nombre y domicilio del peticionario; : 2 
b) El nombre del río, corriente o aguada de donde se propone extraer 3 
el agua; 
c) El objeto de la merced que solicita; 
d) El punto en que hará la derivación del agua; 
e) El punto en que hará la restitución o las quebradas vaturales por 
donde saldrán los derrames o residuos; 3 
J) La cantidad de agua en litros por segundo que solicita; y | 
y) El plazo de concesión. | > 
Art. 31. Esta presentación deberá acompañarse de Les siguientes do- 
cumentos: ; E 
a) Escritura pública que acredite la personería del peticionario due , 
do no solicite en su propio nombre; a a 
b) Escritura de constitución de la sociedad cuando la petición se haga 
por una entidad jurídica de esta clase, de sus estatutos y del acuerdo a: a 
virtud del cual ejerza el mandato, adoptado en la forma que los mismos. E 
prescriban; a 
c) Un plano general de conjunto.a escala 1:108 000 de las obras de E 
aprovechamiento de la merced; o 
d) Una memoria esplicativa con justificación detallada del da de E 
agua que se solicita y de las características técnicas de las obras proyecta- > 
das; y E 
e) Un presupuesto aproximado de las obras. e 
Art. 32. Presentada la solicitud, el Intendente de Antolasla eden 8 
rá su publicación por 3 días consecutivos y por cuenta del interesado en 
un diario de Antofagasta, uno de Tocopilla, uno de Calama, uno de San- , 
tiago y en el Diario Oficial. 
Art. 33. En el plazo de 30 días contados dende la última piblicación 
podrán oponerse a la solicitud los que se crean perjudicados con la con- 
cesión. - = 
Art. 34. da ese plazo, el Intendente pondrá las oposiciones 
en conocimiento del interesado y enviará todos los antecedentes al Minis- 
terio de Industria y Obras Públicas. | 


hi 
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Art. 39. El Ministerio pedirá informe a la Dirección de Obras Públi- 
cas la cual se pronunciará sobre las oposiciones formuladas, sobre los an- 
tecedentes que demuestren la necesidad de la merced, sobre el caudal soli- 
citado y si este caudal tiene cabida dentro de la distribución de las aguas 
establecidas en este reglamento y sobre las condiciones técnicas especiales 
que deberán llenar los planos definitivos de las obras. 

Art. 36. Con lo informado por la Dirección de Obras Públicas el Mi- 
nisterio decretará la denegación de la merced o su concesión a título pro- 
visional, y fijará un plazo dentro del cual el concesionario deberá proceder 
a la presentación de los planos definitivos de las obras, so pena de caduci- 
dad de la merced. ; 

Art. 37. Este plazo se fijará en consideración a la importancia de las 
obras y podrá variar entre seis meses y dos años. No see otorgará prórroga 
de él, salvo que se compruebe que a eu expiración están pendientes los 
estudios y confección de planos. En este caso se podrá otorgar una pró- 
rroga única que no excederá de la mitad del plazo primitivo. 

Art. 38. Si para darse cuenta de la bondad del proyecto presentado 
fuese necesario una inspección en el terreno, la Dirección de Obras Públi- 
cas lo hará así presente al Ministerio a fin de que se pida al concesionario 
deposite los fondos necesarios para dicha inspección. 

A Art. 39. La Dirección de Obras Públicas se pronunciará sobre la bon- 
dad de los planos y propondrá al Ministerio su rechazo o aprobación o las 
modificaciones que en ellos haya que hacer para esto último; propondrá 
también en su informe los plazos que deben exigirse al concesionario para 
la iviciación y construcción de las obras atendida su importancia, e indi- 

cará la suma que el concesionario deberá depositar para la inspección de 
las obras. Con este informe el Ministerio dictará el decreto correspondiente. 

Art. 40. Los concesionarios podrán solicitar prórroga para la inicia- 
ción y construcción de las obras, fundados en razones que en cada caso 
serán informadas por la Dirección de Obras Públicas. El Ministerio, oído 
este informe, podrá negar la prórroga si lo estima conveniente para el de- 
sarrollo de las industrias y evitar posibles especulaciones. ln caso de con- 
ceder la prórroga, ésta se otorgará por una sola vez y no podrá exceder de 
la mitad de los plazos primitivos. 

Art. 41. Ter.ninadas las obras, el concesionario comunicará este he- 
cho al Ministerio solicitando el otorgamiento del título definitivo de la mer- 
ced, el que deberá ser decretado previo informe de la Dirección de Obras 
Públicas. En este informe se dejará testimonio de que las obras se han 
efectuado en conformidad a los planos aprobados y satisfacen las condi- 
ciones de explotación fijadas para la merced. 

Art. 42. El decreto de título definitivc de la merced fijará las condi- 
ciones de ésta en cuanto a categoría, cantidad de agua, ubicación y plazo 
de concesión y será reducido a escritura pública. 

Art. 43. La Dirección de Obras Públicas construirá doce estaciones 
definitivas de aforo en el río Loa y sus afluentes y tendrá a su cargo el 
control de la distribución del agua, tomando en cuenta los caudales obser- 
vados en dichas estaciones, los derechos adquiridos, las mercedes que se 
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concedan y las reservas y demás disposiciones del presente Reglamento. 
Derógase el decreto número 2,032 de 30 de Octubre de 1913. 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—Sawruewres.—O. Dávila 1. 


Medida de los regadores de agua 


Senado Consulto, Santiago, 13 de Noviembre de 1819.—Conformán- 
dome con lo acordado por el Excelentísimo Senado con fecha cinco del 
corriente, vengo en declarar por regla-general: que el regador, bien sea del 
canal de Maipo, o de cualquiera otro río, se compondrá en adelante de una 
sesma de alto y cuarta de ancho, con el desnivel de quince pulgadas, el 
gue se aprecia en setecientos cincuenta pesos; cuya venta sólo se verificará 
a dinero de contado, previniéndose que así como al que necesitare mas 
cantidad de agua que la que compone un regador, se le puede vender en 
mayor número los regadores, así al que necesitase menos, nunca podrá 
bajar de la mitad, y que los marcos y boca-toma serán de cuenta del com- 
prador, quedando al cuidado del Gobierno el nombrar persona de su satis- 
facción que señale el lugar donde debe fijarse el marco y abrirse la boca- 
toma con el declive insinuado. Tambien se declaran libres los rasgos o 
tránsitos de las aguas por cualesquiera terrenos que pasen y sean conve- 
nientes al comprador, a no ser por aquellos donde hayan planteles, en cuyo 
Caso éstos podrán convenirse con los propietarios. 

Y para que :legue a noticia de todos, insértese en la Gaceta Ministe- 
rial.—O'HiaaINs.— Cruz. 


Ordenanza sobre la distribución de las aguas en los ríos 
que dividen provincias o departamentos (1) 


Santiago, 3 de Enero de 1872.—En uso de las facultades que me con- : E 
fiere el artículo 119 de la ley de 8 de Noviembre de 1854, 7 de acuerdo 
con el Consejo de Estado, 


He acordado y decreto: 


Artículo 1.2 Cuando sobrevenga escasez de agua en ríos que dividen _ 
departamentos o provincias, de manera que sea necesario para el buen 
arreglo someterlos a turno, se procederá a hacer la distribución de sus 
aguas entre los canales de una y otra ribera, haciéndose el repartimiento de * 
la manera mas equitativa posible y en proporción a la cantidad de agua que | 
ordinariamente hayallevado cada canal. Tendrán parte en esta distribución - 
todos aquellos canales que tengan título o merced concedida por autoridad 
competente, aquellos cuyos derechos hubiesen sido declarados por los Tri- 
bunales de Justicia, o se encontrasen reconocidos sin contradicción, y los 


(1) Veáse la disposición del artículo 26, número 2.” de la Ley de Muvicipaiades E 
que encarga al Juez Letrado la intervención que esta ordenanza da al Presidente de la 
República y a sus agentes. 
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que tengan en su favor el título de la posesión, todos con las limitaciones 
que se indicarán mas adelante. 

Art. 2.2 La distribución que prescribe el artículo anterior se hará por 
los jueces de agua que nombrará al efecto el Presidente de la República. 

Art. 3.2 Son deberes de los jueces de agua; 

1.2 Hacer por sí mismos la distribución de las aguas entre los canales 
de ámbas riberas, con arreglo a las prescripciones de la presente orde- 
nanza; 

2.2 Velar constantemente porque no se altere dicha distribución, res- 
tableciéndola en el acto que por cualquier accidente tuviere lugar: alguna 
alteración; 

32 Proponer a los sida de ámbos departamentos todo lo que 
fuere conveniente para hacer efectivo el mas equitativo y fácil reparti- 
miento de las aguas; 

4.2 Pedir auxilio a los mismos funcionarios para hacer cumplir y res- 
petar las marcaciones que hicieren en las bocas de los canales; 

5.2 Tener los inspectores necesarios nombrados y pagados por ellos, 
que les ayuden a velar porque se ejecuten los repartimientos con toda 


- exactitud. 


Art, 4.2 Si alguno se sintiese agraviado con el repartimiento hecho 
por el juez de aguas, puede apelar al juez letrado de la cabecera del de- 
partamento mas inmediato al río, si ámbos departamentos tuviesen juzga- 
dos de letras, sin perjuicio de cumplirse lo mandado por aquél, miéntras 


se resuelve el asunto por el juzgado. 


Art. 5.2 El que destruyere o alterare la demarcación del juez, con el 
objeto de aumentar el caudal de una toma, será castigado con la privación 
del agua por espacio de ocho días la primera vez y de quince las poste- 
riores, 

Si la alteración fuere hecha por persona que no sea el dueño del ca- 
nal, o no se hubiere hecho por su orden, sufrirá el culpable la pena de 50 
pesos de multa a beneficio de la Municipalidad a cuyo territorio pertene- 
ciere el penado, o a una prisión de igual número de días. Igual pena se 


impondrá si la alteración tuviere por objeto disminuir la cantidad de agua 
fijada por el juez. 


Art. 6.2 Las penas a que se: refiere el leo precedente serán 1m- 


] puestas por el juez de aguas con apelación al juez de letras que designa 


el artículo 4.9, pero sólo en el efecto devolutivo. 

Art. 7.2 Los dueños de canales pagarán el sueldo del juez y los gastos 
que ocasione la distribución de las aguas. El valor de aquéllos y de éstos 
será distribuido por el mismo juez entre los canales de una y otra ribera, 
en proporción al caudal de aguas que corresponda a cada canal. 

Art. 8.2. Si alguno se creyere perjudicado por la cuota de gastos que 
le fuere asignada, tendrá apelación en lo devolutivo para ante el juzgado 
designado en el artículo 4.'. 

Tanto en este caso, como en los de los artículos 4.* y 6.%, el juez de 
letras procederá verbal y sumariamente en cuanto lo permitan la natura- 
leza y circunstancias del asunto. 

Art. 9.2 El dueño o dueños de cada canal era expresar por escrl- 
to al Intendente, si el río divide dos departamentos de una misma provin- 
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cia, en el término que éste fije, siempre que se decrete turno, cuál es la 
persona encargada de representar los intereses de su canal. 

Si el río fuere divisorio de dos departamentos de diversas provincias, 
se dará en la misma forma el aviso al gobernador de la cabecera más in- 
mediata al río. 

Los procuradores municipales serán los representantes de los dere- 
chos de las tomas de la ciudad. 

El canal que no tuviere representante constituído en la forma indica- 
da, no tendrá parte en la distribución de las aguas. 

El canal cuyo representante no pagare la cuota que le corresponde 
conforme al artículo 7.” será privado'del agua. 

Art. 10. Las mercedes de agua que se concediesen desde la promul- 
- gación de esta ordenanza en los ríos que en ciertas épocas del año se suje- 


tan a turnos, a causa de que sus aguas no alcanzan a satisfacer las nece- 


sidades de las tomas existentes, sólo darán derecho a sacar agua cuando 
dichos ríos no están sujetos a turno; pero miéntras lo estén no tendrán 
parte en la distribución de sus aguas. 

Art. 11. Tampoco podrán sacar agua en los casos de turno aquellos 
canales que no deben gozar de este beneficio en virtud de declaración he- 
cha por sentencia de los tribunales de justicia, o gozarán de él en los tér- 
minos que las sentencias declaren. : 

Art. 12. Lo dispuesto en el artículo 1.2 de la presente ordenanza sobre 
la proporción en que deben distribuirse las aguas, es sin perjuicio de los 
derechos particulares declarados o que en adelante se declaren por sen- 
tencia de los tribunales de justicia, cuyas resoluciones serán la primera 
regla a que deben someterse los jueces de aguas en los repartimientos que 
les O hacer. 

' Art. 13. Mientras se dicta una disposición sobre el sistema de obras 
sólidas que deben ejecutarse en los ríos para que sus aguas puedan ser 
distribuidas con exactitud segun los derechos de cada canal, se harán ma- 
lecones o pretiles que tengan en un lugar conveniente, después de traida 
el agua del río, una compuerta de desagúe que permita graduar con faci- 
lidad la porción de agua que debe llevar, dejando caer al río los sobrantes. 

Art. 14. A fin de fijar la porción de agua que ordinariamente lleva 
cada canal para que sirva de base a la distribución en casos de turno, 
segun se establece en el artículo 1.0 de esta ordenanza, se tendrá una reu- 


nión de los representantes que deben tener los canales con arreglo a la dis- 


posición del articulo 9.2 
En esta reunión, teniendo a la vista los títulos de cada cual, si los hu- 


biere, se pondrán de acuerdo los interesados en: la cantidad de. agua que 


debe asignarse a cada uno como dotación ordinaria; sin perjuicio de los 


derechos de preferencia u otros que algunos pudieran alegar y que sean de | 


la competencia de los tribunales de justicia. 
Los acuerdos que se celebren en la forma indicada obligarán a los ca: 
nales cuyos representantes no hubieren concurrido a la reunión. | 


Los Intendentes o Gobernadores, a quienes corresponda, segun lo es- 


tablecido en el ya citado artículo 9., harán la citación con la debida opor- 
tunidad designando el día y la hora en que debe celebrarse la reunión que 
tendrá lugar bajo su presidencia y en la sala de su despacho. 
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Si no se arribase a acuerdo en la reunión, se levantará acta por cons- 
tancia, remitiéndose al Ministerio a fin de que el Presidente de la Repú- 
blica nombre un ingeniero o comisión de ingenieros que proceda a deter- 
minar la cantidad de agua que ordinariamente debe corresponder a cada 
canal, teniendo presente las bases establecidas en el artículo 1.0 

Art. 15. Los intendentes y Gobernadores, a quienes corresponda, cui- 
darán de avisar oportunamente cuando convenga establecer y suspender 
los turnos, atendida la escasez o abundancia de las aguas, debiendo remi- 
tir al Ministerio antecedentes sobre el número de tomas que existan en 
una y otra ribera, sobre la extensión de caja de río que haya de correr y 
vigilar y demás datos conducentes a fijar el sueldo de que debe gozar el 
juez de aguas y el número de inspectores que haya de tener a su servicio. 

Art. 16. Los mismos funcionarios quedan encargados de vigilar por 
el exacto y fiel cumplimiento de esta ordenanza, debiendo dar cuenta sl 
por parcialidad, omisión u otro motivo cualquiera no se hiciese una dis- 

. tribución equitativa, en cuanto fuere posible, de las aguas de los ríos. 

Tómese razón, comuníquese y publíquese. —ErrAzur12.— Eulogio 

Altamirano. 


Construcción de marcadores 


Santiago, 23 de Junio de 1897.—Núm. 670-bis.—Considerando que 

con el objeto de que las aguas de los ríos puedan ser distribuidas con 

exactitud y segun los derechos de cada canal, la Ordenanza General de 3 

de Enero de 1872 establece que se dictará una disposición sobre un siste- 
ma de obras sólidas que obedezca a este fin. 

Considerando que la mayoría de los representantes de los canales del 
río Maipo ha aceptado un sistema de marcadores que permitiría determi- 
nar la parte alícuota que toca a ceda canal y fundar los reclamos que pu- 
diesen hacerse ante la justicia ordinaria. 

Visto lo dispuesto en el peo 598 del Código Civil y en uso de la 
facultad que me acuerda el número 2 del artículo 73 de la Constitución Po- 
lítica del Estado. 


Decreto: 


Artículo 1.2 En los canales derivados del río Maipo se construirán 
marcadores que tendrán por base el aforo del caudal del río y el de: los 
canales derivados y que consistirán en lo siguiente: 

a) Un trozo regularizado de cada canal en una longitud de treinta 
metros. 

La forma será de una prisma rectangular, pudiendo la pendiente ser 
la del canal u otra que mas convenga. 

| Las partes laterales deberán tener la altura necesaria para que el 
marcador pueda contener el caudal máximo. 

Deberán ser de cal y piedra o de ladrillo y deberán estucarse con 
buena mezcla hidráulica, tanto las paredes como el emplantillado. 

b) Al principio y al fin del marcador habrá un umbral de piedra can- 
teada continuando por los costados hasta las banquetas; 
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c) En el umbral aguas arriba habrá una compuerta de palastro de 
fácil manejo; 

d) En el centro del marcador y en uno de sus costados se fijará una 
regla metálica dividida, destinada a dar a conocer la profundidad del 
agua; 

e) En un punto conveniente elegido aguas arriba del marcador, se 
establecerá una compuerta de sobrante con su correspondiente canal de 
desagúe; 

f') Aguas arriba de la primera toma, se establecerá un vertedero de 
cal y piedra, y a diez metros, mas o menos, del vertedero, y en uno de sus 
costados, se fijará una regla hidrométrica. 


Art. 2.2 La ubicación, forma y dimensiones de las obras serán fijadas 


antes de la próxima temporada de limpia por el ingeniero que el Gobierno 
designe en el carácter de Delegado Fiscal. 


Art. 3.2 Las obras serán construídas a su costa por los propietarios o 


representantes de cada canal, bajo la vigilancia del ingeniero a que se re- 


fiere el artículo anterior, y deberán estar terminadas en el plazo de 15 me- 


ses, a contar desde el 1.2 de Julio próximo. 

Una vez espirado este plazo la distribución de aguas vo podrá hacerse 
sino por el sistema de marcadores que establece el presente decreto. 

Art. 4.2 Las disposiciones de este decreto se harán extensivas a los 
demás ríos del país cuando el Gobierno lo juzgue conveniente o cuando 
lo solicite la mayoría de los representantes de los canales del río. 

Tómese razón y publíquese.—ErrAzur1z.—Prancisco de Bb. Valdés C 

Por decreto número 214, de 25 de Euero de 1900, se hicieron exten- 
eivas a los canales del río Cachapoal las disposiciones que preceden. 


Reglamento para la concesión de mercedes de aguas para regadío 


Santiago, 25 de Abril de 1916.—Núm. 403.—Vistos estos antececen- 


tes y considerando: 


1.2 Que a virtud de lo dispuesto en el artículo 598 del Código Civil, 


el uso y goce que la ley reconoce a los particulares en los ríos y lagos y 
en general, en todos los bienes nacionales de uso público, están sujetos a 


las disposiciones del expresado Código y a las ordenanzas generales o lo- 


cales que sobre la materia deben promulgarse; 

2. (Que no se ha dictado hasta hoy una ordenanza general que re- 
glamente las condiciones en que deben concederse a los particulares el 
aprovechamiento de las aguas destinadas al riego del territorio; 


3.2 Que la ley Orgánica de Municipalidades de 1887, reconoció a los. 


gobernadores la facultad de conceder a los particulares mercedes 0 perimi- 
sos para sacar aguas de los ríos nacionales de uso público; pero no esta- 
bleció la tramitación a que deben sujetarse, a fin de que estas mercedes 


se otorguen según las conveniencias generales del Estado y sin perjuicio 


de los derechos anteriores debidamente constituidos; 

4. (Que el uso y goce de las aguas de riego, por eu propia destina- 
ción, sólo deben concederse a los propietarios que justifiquen esta necesi- 
dad y en la proporción que corresponde a sus terrenos, según el caudal 
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efectivo de los rícs y la extensión del territorio que pueda aprovechar esas 
aguas; 

5.2 Que si bien es verdad que los gobernadores han otorgado estas 
mercedes de aguas con la cláusula expresa de ser concedidas sin perjuicio 
de terceros, esta limitación no es bastante para evitar los conflictos que 
puedan suscitarse entre los diversos concesionarios; 

6. Que los ríos principales de la República recorren varios departa- 
mentos, razón por la cual hay otras tantas autoridades que pueden otor- 
gar concesiones sobre el caudal de un mismo río; y 

71.2 Que es atribución del Presidente de la República dictar los regla- 
mentos necesarios a la conservación y aprovechamiento de los bienes na - 
cionales de uso público en conformidad a la ley, 


Decreto: 


Artículo 1.2 Toda solicitud de merced de aguas destinadas al riego 
que se desee obtener en una corriente de uso público que corra por mas 
de un territorio municipal, debe presentarse por duplicado al Gobernador 
del departamento donde haya de ubicarse la captación o bocatoma. 

Si el interesado lo pidiere, el secretario de la Gobernación le otorgará 
un recibo en que se exprese el día y la hora de la entrega de la solicitud 
y de los documentos que la acompañen. 

La solicitud vendrá escrita en papel sellado en conformidad a la ley 
y firmada por el peticionario o por un representante debidamente autorl- 
zado. 

Art. 2.2 La solicitud expresará: 

a) El nombre y domicilio del peticionario; 

b) El nombre del río o estero de donde se propone extraer el agua, 
con indicaciones de los departamentos que recorre o de Jos territorios mu- 
nicipales que atraviesa, en caso de no recorrer mas de un departamento; 
c) La cantidad de agua en litros por segundo cuya concesión se pre- 
- tenda; 
| d) La ubicación precisa de la captación o bocatoma, con relación a 

puntos de referencia conocidos; 

4 e) La extensión total y la clase de terrenos que se trata de regar; 
] f) La ubicación de los terrenos con indicación de la comuna y subde- 
—legación a que pertenecen; y 
y) Las listas de los canales situados aguas abajo con especificación de 
la cantidad aproximada de agua que extraen. 
Art. 3. Toda solicitud deberá ir acompañada de los siguientes docu- 
- Inentos: 
R a) Escritura pública que acredite la personería del peticionario, cuando 
no solicite en su propio nombre; ) 
+ b) Escritura de constitución de la sociedad, cuando la petición se baga 
por una entidad jurídica de esta clase, de sus estatutos y del acuerdo adop- 
tado en la forma que los mismos prescriban; y 

] c) Un estudio preliminar de las obras según se indica mas adelante. 
ES Art. 4.2 Dicho estudio se presentará por duplicado y deberá contener: 
a) Un plano de la situación de las obras proyectadas y de los terrenos 
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por regar a la escala mínima de 1 : 100.000, con puntos de referencia co- 
nocidos; 

b) Una memoria explicativa que contenga las principales característi- 
cas de las obras en proyecto; y 

c) Un presupuesto aproximado de las obras. 

Art. 5.2 Si en la solicitud faltare algún dato indispensable y no viulere 
acompañada de todos los documentos exigidos, el gobernador ordenará se 
ponga el hecho en conocimiento del interesado a Én de que subsane este 
defecto, dentro de un plazo que no excederá de sesenta días. 


Art. 6.2 Presentada la solicitud en debida forma, el gobernador orde- 


nará su publicación por tres veces consecutivas y por cuenta del interesado 
en un periódico de la cabecera de la provincia, en uno de la cabecera del 
departamento y en uno de Santiago. 

Art. 7.2 En el plazo de treinta días, contados desde la última publica- 
ción, podrán oponerse a la solicitud los que se crean perjudicados por la 
concesión. La presentación se hará al gobernador por escrito y acompañada 
de los antecedentes que la justifiquen. 


Las oposiciones serán puestas en conocimiento del solicitante de la: 


merced, debiendo el secretario de la Gobernación darle el aviso correspon: 
diente por carta certificada. 

Art. 8.2 Cumplidos los trámites anteriores, el gobernador enviará al 
Ministerio de Industria, todos los antecedentes relacionados con la merced 
en cuestión, a fin de que la Dirección de Obras Públicas informe sobre el 
ante-proyecto y sobre la existencia de aguas disponibles de que tenga co- 
nocimiento esa oficina; en la corriente de donde se desea sacar el canal, 
teniendo en cuenta los aforos de ella y el rol de mercedes de aguas. 

Art. 9.2 Con el mérito de estos antecedentes, el Supremo Gobierno 
prestará o denegará su aprobación a los planos. La resolución del Supremo 
Gobierno será comunicada al gobernador. | 

Aprobados los planos, el gobernador dictará el decreto de concesión, 
si hay lugar a ella. | 

Art. 10. En el decreto se expresarán: 

a) ll nombre del concesionario; 

b) £l nombre del río o estero de donde se extraerá el agua; 

c) La cantidad de agua en litros por segundo que se conceden; 

d) La exten:ión de terrenos por regar y su ubicación; 

e) La ubicación precisa de la captación o bocatoma 

JA) El plazo dentro del cual deba presentar el concesionario el proyecto 
definitivo y completo del canal y con obras anexas; 

9) La condición de que la merced se otorga sin_perjuicio de los dere- 


chos anteriores debidamente constituldos sobre el caudal del mismo río o 


estero; 

Se fijará también una cantidad que el concesionario deberá depositar 
a la orden del Director de Obras Públicas en la Tesorería Fiscal del depar- 
tamento o en un Banco que tenga oficina en Santiago, para cubrir los 
gastos que origine la inspección técnica del terreno y de las obras que 
hayan de construírse en conformidad a los planos, designando un plazo 
para cumplir esta obligación. 


Art. 11. Verificado el depósito, el decreto se reducirá a escritura pú- 
blica, la cual deberán suscribir el gobernador y el concesionario. Se tomará 
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vota de ella en el rol que el gobernador deberá llevar al efecto y se envia: 
rá copia a la Dirección General de Obras Públicas. 

Si el interesado no concurriere a firmar esta escritura en el BlAcO de 
sesenta días, contados desde la fecha del decreto, que de hecho cadu- 
cada la concesión. 

Art. 12. La concesión así decretada confiere ete título provi- 
sional, que faculta al solicitante para obtener la concesión definitiva 
cuando se haya dado cumplimiento a las demas disposiciones del presente 
decreto. 

Art. 13. Dentro del plazo que fijará en su informe la Dirección de 
Obras Públicas, contado desde la fecha de la escritura, el concesionario de- 
berá presentar al gobernador el proyecto definitivo que constará de las 
siguientes piezas, en dos ejemplares: 

a) Memoria descriptiva y cálculo justificativo; 

b) Planos de ejecución; 

c) Pliego de condiciones técnicas; 

d) Presupuestos de las obras; y 

e) Copia autorizada de la inscripción en el Registro Conservador de 
Bienes Raíces que acredite el dominio del solicitante sobre los terrenos que 
se trata de regar. 

El proyecto deberá presentarse con firma de ingeniero. 

La memoria dará la descripción exacta y detallada del terreno que se 


pretende regar, indicando su calidad y superficie; los cultivos existentes y 


los que se quiera establecer o mejorar con el riego; el trazado seguido por 
el canal y sus ramales principales; la cantidad de agua necesaria fijada por 
el número de riegos y la altura de éstos, tomando en cuenta las pérdidas 
por filtración y evaporación y los aforos practicados en la corriente sobre 
todos los que se hayan hecho en época de estiaje. 

Los cálculos justificativos se referirán a las pendientes, secciones tras- 
versales y velocidades aceptadas en el canal; a las obras de arte y muy es- 
pecialmente a las obras de toma y dispositivos para evitar que se extraiga 
mayor volumen de agua que el concedido. 

Los planos seran generales, parciales y de detalle y deberán presen- 


tarse en dos ejemplares, doblados en el formato de 0,25><0,35 centímetros. 


El plano general se dibujará a escala mínima de 1:50000 con las 
principales acotaciones del trazado del canal y sus ramales principales, la 
zona regable con los accidentes del terreno, las vías de comunicación, co- 


rrientes de agua, poblaciones y demás datos geográficos pertinentes al ob- 


jeto. 
En los planos parciales se dibujará la planta del trazado del canal y 


de las acequias con su kilometraje, el perfil longitudinal del mismo trazado 


a la escala mínima borizontal de 1:5000 y vertical de 1: 500. 

Los planos de detalle a escala mínima de 1:200 contendrán las di- 
versas secciones del canal y sus ramales principales; las obras de arte, en 
especial las de toma y los gráficos de estabilidad. 

El pliego de condiciones explicará las normas para la buena ejecu- 
ción de las obras y especificará la calidad de los materiales que deben em- 
plearse. 

El supuesto dará la cubicación de las obras, los precios unitarios 
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y los totales, los gastos de administración e a de los trabajos y 
las partidas destinadas a imprevistos. 

Art. 14. Si la concesión solicitada es por una “cantidad de agua Infe- 
rior a cincuenta litros por segundo, sólo se exigirán en el proyecto defini- 
tivo: 2 

a) Un plano general a escala de 1: 25 000; y 

b) La memoria descriptiva con el presupuesto y plazo de construcción. 

No será tampoco necesaria en este caso la firma de ingeniero. 

Art. 15. El gobernador rewitirá el proyecto definitivo al Ministerio 
de Industria y Obras Públicas, el cual, previo informe de la Dirección Ge- 
neral de Obras Públicas, prestará o denegará su aprobación. 

Esta oficina deberá informar especialmente: 

a) Si las obras consultadas reunen las condiciones necesarias para 
evitar perjuicios a terceros y, en caso contrario, proponer las modificacio- 
nes que convenga introducir; 

b; Si el volumen de agua concedido se justifica con las obras proyec- 
tadas; y 

c) (Qué plazo debe concederse para darles principio y terminar su eje- 
cución. 

Si la Dirección estima que es necesario introducir modificaciones, el. 
decreto de aprobación ordenará se lleven a efecto como peo integrante. 
del proyecto definitivo. 

En el decreto se fijará asimismo el plazo definitivo en que arOon ini- 
clarse y terminarse las obras proyectadas. 

Art. 16. El decreto aprobatorio será comunicado al a del 
departamento. 

Art. 17. El concesionario deberá comunicar al Director de Obras Pú- 
blicas la fecha en que se hayan iniciado las obras y le dará cuenta del es- 
tado de los trabajos cada seis meses a lo menos. 

La Dirección podrá inspeccionar las obras en cualquier momento, 
siendo los gastos de cuenta del concesionario. 

Si durante la ejecución de las obras, el interesado quisiera introducir 
modificaciones que a juicio de la Dirección de Obras Públicas fueren acep- 
tables, serán sometidas a la aprobación del Gobierno, quien podrá, si lo. 
- estima conveniente, fijar un nuevo plazo para su terminación. 

Art. 18. Terminadas todas las obras, el Ministerio pedirá nuevamente 
el dictamen de la Dirección de Obras Públicas a fin de que ésta informe 
si las obras han sido ejecutadas en conformidad con el proyecto aprobado 
por el Supremo Gobierno. 

Si la capacidad efectiva del o se hubiere reducido por cuslaniaa 
modificación introducida en las obras, la Dirección lo hará presente para 


que el título definitivo de la imereed se otorgue por la cantidad de agua 


realmente aprovechable. 

Con el informe de la Dirección el Supremo Gobierno prestará o de- 
negará su aprobación a las obras ejecutadas. Si éstas hubieren merecido 
observaciones a la Dirección de Obras Públicas, el Supremo Gobieruo or- 
denará que el interesado lleve a efecto las reparaciones o complementos 
exigidos, fijando con tal objeto el plazo en que deben ejecutarse. 

Art. 19. Expirado el plazo de ejecución, si las obras no estuvieren 
terminadas, la concesión quedará de hecho caducada. Sin embargo, por 
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causa justificada, podrá el interesado solicitar una prórroga del plazo. Ven- 
cido el término de la prórroga, podrá concederse un nuevo plazo que será 
improrrogable. 
Art. 20. El decreto de aprobación de las obras será comunicado al 
- gobernador a fin de que éste proceda a dictar el decreto de concesión defi- 
nitiva en conformidad a los decretos supremos de aprobación del proyecto 
definitivo y de las obras ejecutadas. 
Una copia autorizada del decreto del gobernador se debe enviar a la 
Dirección de Obras Públicas a fin de que se anote en el rol que llevará la 
Dirección citada y únicamente después de llenado este requisito, puede 
ser reducido a escritura pública, observándose en este caso las mismas re- 
elas establecidas en el artículo 11 para la concesión del título provisional. 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Grobierno—SANFUENTES.—Angel Guarello. 


Asociaciones de canalistas 


Santiago, 9 de Noviembre de 1908.—Ley núm. 2,139.—Por cuan- 

Cto, etc.: | 

Artículo 1.2 Serán personas jurídicas y se regirán por las disposicio- 
nes de esta ley, las asociaciones formadas por los dueños de canales, que 
se constituyan en conformidad al artículo 20, con el objeto de tomar el 
agua de la corriente matriz, repartida entre los accionistas y conservar y 
mejorar los acueductos. 
y Art. 2.2 Formarán el patrimonio de estas asociaciones los recursos 
- pecuniarios o de otra naturaleza con que contribuyan los dueños de los 
Malos para los fines de la institución, y los bienes que adquieran por 
cualquier título. | | 
, El agua del canal no pertenece a la asociación; es del dominio de los 
- acejonistas. 
: Art. 3.2 Son miembros de la asociación los dueños de agua que la 
constituyen y los que, a título universal o singular, sucedan en sus dere- 
chos, sin que valga estipulación en contrario. 
] Art. 4.2 El derecho de agua de los asociados se determinará en los 
estatutos por unidades que se denominarán regadores y que consistirán en 
una parte alícuota de las aguas del acueducto o en cualquiera otra unidad 
de medida que adopten los interesados. 
Art. 5.2 Los actos y contratos traslaticios de dominio de regadores de 
agua se perfeccionarán por escritura pública, y la tradición no se operará 
“sino por la inscripción del respectivo acto o contrato en un registro espe- 
clal que re abrirá en cada oficina departamental del Conservador de Bie- 
mes Raíces y que llevará conforme al reglamento que dictará el Presidente 
de la República. 
Sin perjuicio de las inscripciones prescritas en el artículo 687 del 
Código Civil, los derechos de agua se inscribirán también, en todo caso, en 
el Registro Conservador del departamento en que se encuentra ubicada la 
—boca-toma del canal matriz. 
Art. 7.2 Los derechos reales sobre regadores de agua se constituirán 


por escritura pública inscrita en el mismo registro. 
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En igual forma se constituirá el derecho al uso del agua como fuerza 
motriz. 

La disposición del artículo 5.2 precedente, es aplicable a los derechos 
expresados en el inciso anterior. : 

Hay hipotecas de regadores cuando se hipoteca un predio con el agua 
que le pertenece. 

Si en la escritura de hipoteca de un predio no se especifica s su derecho 
de agua, se entenderán hipotecados los regadores que aparezcan inscritos 
como dotación del fundo gravado. 

Un regador se entiende dado en prenda cuando garantiza una obli- 
gación independiente del inmueble a cuyo riego o fin industrial está des- 
tinado. 

Art. 1.2 Son aplicables a los regadores de aguas establecidos conforme 
a esta ley, todas las disposiciones que rigen la propiedad inscrita y espe-- 
cialmente la de los títulos VI y VII del libro II del Código Civil. 

Art. 8.2 Las asociaciones de canalistas deberán llevar un registro en 
que se anoten todas las inscripciones referentes a o hechas en el 
Conservador de Bienes Raíces. : 

Art. 9.2 Los créditos prendarios e hipotecarios de regadores preferi- 
rán indistintamente unos a otros según las fechas de las inscripciones. 

Art. 10. Las asociaciones de que trata esta ley serán administradas 
por directorios, nombrados por las juntas de socios en la forma prevenida 
en los estatutos, y estos directorios tendrán los deberes y atribuciones 
que les encomiende esta ley, y todos los que loz mismos estatutos deter- 
minan. | 

Art. 11. Los directorios propondrán a la junta el presupuesto de en- 
tradas, de gastos ordinarios y extraordinarios, fijando separadamente la 
cuota que en unos y otros corresponda por regador. 

Los acuerdos de la junta sobre estas materias serán obligatorios para 
todos los socios y una copia de ellos, debidamente autorizada por el secre- 
tario del Directorio, baño mérito ejecutivo contra el poseedor de regados 
res inscritos, morosos en incurrir a los gastos. 

Art. 12. Se puede establecer en los estatutos como sanciones por la 
falta de pago de las cuotas, intereses penales hasta de dos por ciento men- 
sual y la privación del agua durante la mora, sin perjuicio de la vía eje- 
cutiva y del embargo y enagenación de los regadores u otros bienes del 
deudor. | 

Las juntas generales celebrarán sus sesiones con la concurrencia de la - 
mayoría absoluta de los accionistas, pero si después de la primera citación - 
no se completare esa mayoría, formarán quorum en la sesión para la cual: 
se haya citado por segunda vez, los socios que concurran a ella. 

También se puede establecer en los estatutos, o por acuerdo de la ma- 
yoría de los socios, a beneficio de la comunidad y contra los accionistas 
que no concurran a las sesiones de la junta, multas que no excedan de 
diez pesos por cada infracción, cuando por dicha causa la sesión no hubie- 
re tenido lugar. 

Estas sanciones y multas pesan contra terceros. 

Art. 13. Los regadores de agua quedan ¿pso jure gravados con prefe- 
rencia a toda prenda, hipoteca u otro derecho constituido sobre ellos con: 
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posterioridad a esta ley, en garantía de las cuotas de contribución para los 
gastos que fijen las juntas. 

Los cesionarios de regadores responderán solidarizmente con los ce- 
dentes de las cuotas imsolutas al tiempo de la cesión. 

Art. 14. Los créditos contra los accionistas procedentes de cuotas para 
trabajos extraordinarios, como bocatomas permanentes, marcos, construc- 
ciones de nuevos acueductos y otras obras de esa importancia, podrán. ser 
dados en prenda, en garantía de préstamo a corto o largo” plazo que ob- 
tengan los asociados, o de bonos que emitan ellas mismas para proporcio 
nar el capital necesario para tales trabajos. 

Para que se entienda perfeccionado el contrato, será necesaria la pu- 
blicación de un aviso durante cinco días, en un diario departamental en 
que tuviere su domicilio la Sociedad y que ademas se comunique ese aviso 
al deudor en carta certificada. 

A falta de periódico en el departamento, la publicación se hará en el 
Diario Oficial. 

Art. 15. Los créditos dados en prenda con arreglo al artículo anterior 
no podrán ser modificados, en perjuicio de terceros, por ningún acuerdo 
de la junta ni del directorio. 

Art. 16. Las instituciones regidas por ley de 2Y de Agosto de 1855, 
podrán emitir bonos en cambio de obligaciones de las asociaciones de ca- 
nalistas, garantidos con prenda de los créditos de que trata el artículo 14. 

Art. 17. El directorio de cada asociación resolverá con el carácter de 
árbitro arbitrador, todas las cuestiones'que se susciten entre los accionis- 
tas, sobre derechos o repartición de aguas, y las que surjan entre los ac- 

- cilonistas, y la asociación. No habrá lugar a implicancias, ni recusaciones 
nia recursos de apelación o de casación. 

Las resoluciones del directorio se cumplirán en la forma determinada 
en el Código de Procedimiento Civil, para el cumplimiento de las senten- 
cias arbitrales. 

Los que se sintieren perjudicados por ellas podrán ocurrir en vía 
ordinaria, ante los Tribunales de Justicia, pidiendo se modifiquen con 
arreglo a la ley y a los contratos, pero este recurso no obstará a que las 
resoluciones del Directorio se cumplan y surtan efecto durante el juicio, 

- salvo que sean suspendidas por auto ejecutoriado del juez de la causa. 
Art. 18. Son aplicables 'a las asociaciones de canalistas regidas por 
esta ley las disposiciones del título XXXITI del libro 1 del Código Civil, 
- con escepción del inciso final del artículo 549; de los artículos 556, 557, 
298 11nciso 2.9, del 559, 560, 562, 563 y 564. 
4 Art, 19. Las disposiciones de esta ley no se aplican a las sociedades 
industriales que se forman con el objeto de sacar canales para aprovechar 
el agua en terrenos propios o para venderla, 

Tales sociedades se regirán yor el título XXXIII del Código Civil. 

Sin embargo, desde el momento en que por consideraciones de rega- 
dores exista entre los adquirientes entre sí o entre éstos y la sociedad em- 
presaria del canal una comunidad de agua, se podrá organizar entre los 
comuneros una asociación para los fines de esta ley. 

Art. 20. Las asociaciones de canalistas que quisieren gozar de los be- 
_neficios de esta ley, deberán constituirse por.escritura pública, estable- 
ciendo en ella un domicilio, y presentar sus estatutos a la aprobación del 
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Presidente de la República, quien deberá proceder de acuerdo con el Con- 
sejo de Estado. | 

Art. 21. Las comunidades de «gua actualmente organizadas podrán 
modificar sus estatutos para los efectos del artículo anterior por acera 
de la junta de socios tomado por mayoría para la reforma. | 

Las comunidades de agua que no se rigen por estatutos formados por 
los comuneros, podrán organizarse y formarlos con arreglo a esta ley por 
mayoria de votos de los interesados, que representen mas de la mitad de. 
los derechos de agua, en reunión ante el juez del departamento en que 
esta ubicada la bocatoma del canal principal provocada por cualquiera de 
los dueños de agua, debiendo hacerse las citaciones conforme al artículo 
823 del Código de Procedimiento Civil. 

Y por cuanto, etc.—Pebro MontT.—Javier A. Figueroa. z 


« 


CODIGO CIVIL 
De los bienes nacionales 


Art. 589. Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio perte- 
nece a la nación toda. ¡ 

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como 
el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se 
llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. 

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece ronca 00 a los ha- 
bitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales. ¡ 

Art. 595. Los ríos y todas las aguas que corren por cauces pain : 
son bienes nacionales de uso público. : 

Exceptúanse las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma 
heredad, su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, 
y pasan con éstas a los herederos y demás sucesores de los dueños, | 

Art. 598. El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y 
cualesquiera otrus objetos lícitos, corresponden a los particulares en las 
calles, plazas, puentes y caminos públicss, en el mar y sus playas en ríos 
y lagos, y generalmente en todos los bienes nacionales de uso público, es- 
tarán sujetos a las disposiciones de este Código, y a las ordenanzas gene- 
rales o locales que sobre la materia se promulguen, , 7 

Art. 603. No se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto E 
industrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes u ordenanzas respec: - 
tivas. 


De las servidumbres 


Art. 820. Servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un gra 
vámen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto. 
dueño. <n 

Art. 821. Se llama predio siruzente el que sufre el e predio | : 
dominante el que reporta la utilidad. E 

Con respecto al predio dominante la servidumbre se Lana activa, y . 
con respecto al predio sirviente, pasiva. a 

Art. 828. El que tiene derecho a una servidumbre, lo o igual-. 
mente a los medios necesarios para ejercerla. Así el que tiene derecho de 
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sacar agua de-una fuente situada en la heredad vecina, tiene el derecho de 
tránsito para ir a ella, aunque no se haya establecido expresamente en el 

título. 

Art. 831. Las servidumbres o son naturales, que provienen de la na- 
tural situación de los lugares, o legales, que son impuestas por la ley, o 
voluntarias, que son constituídas por un hecho del hombre. 

Art. 832. Las disposiciones de este título se entenderán sin perjuicio 
de las ordenanzas generales o locales sobre las servidumbres. 


S L—De Las SERVIDUMBRES NATURALES 


X Art. 833. l£l predio inferior está sujeto a recibir las aguas que des: 

-——cienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del 

hombre contribuya a ello. 

: No se puede por consiguiente dirigir un albañal o acequia sobre el 

predio vecino, si no se ha constituído esta servidumbre especial. 

Kn el predio servil no se puede hacer cosa alguna que estorbe la ser- 
vidumbre natural, mi el predio domiuante que la grave. 

Art. 894: El dueño de una heredad puede hacer, de las aguas que 
corren naturalmente por ella, aunque no sean de su dominio privado, el 
uso conveniente para los menesteres domésticos, para el riego de la mis: 
ma heredad, para dar movimiento a sus molinos u otras máquinas y abre- 
var sus animales. * 

Pero aunque el dueño pueda servirse de dichas aguas, deberá hacer 
volver el sobrante al acostumbrado cauce a su salida del fundo. 

Art. 839. El uso que el dueño de una heredad pueda hacer de las 
- aguas que corren por ella se limita: 

; 1.2 En cuanto el dueño de la heredad Eonor haya adquirido por 
— prescripción u otro título el derecho de servirse de las mismas aguas; la 
prescripción en este caso será de diez años, contados como para la adqui- 
sición del dominio, y correrá desde que se hayan construído obras aparen- 
tes, destinadas a facilitar o dirigir el descenso de las aguas en la SEO 
ES inferior; 

: 2.2 En cuanto contraviniere a las leyes y ordenanzas que provean al 
beneficio de la navegación o flote, o reglen la distribución de las aguas 
entre los propietarios riberanos; 

3.2 Cuando las aguas fueren necesarias para los menesteres domés- 
ticos de los habitantes de un pueblo vecino; pero en este caso se dejará 
una parte a la heredad, y se la indemnizará de todo perjuicio inmediato. 

Si la indemnización no se ajusta de común acuerdo, podrá el pueblo 
. pedir la expropiación del uso de las aguas en la parte que corresponda, y 
en conformidad al artículo 12 de la Constitución, múm. 5. 

, Art. 836. Ei uso de las aguas que corren por entre dos heredades 
sd corresponde en común a los dos riberanos, con las mismas limitaciones, y 
“será reglado en caso de disputa por la autoridad competente, tomándose 
en consideración los eréenos adquiridos por prescripción u otro título, 
-como en el caso del artículo precedente, núm. 1. 
] Art. 837. Las aguas que corren por un cauce artificial construido a 
E expensa ajena, pertenecen exclusivamente al que con los requisitos legales 
haya construido el cauce. 
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Art. 838. El dueño de un predio puede servirse como”quiera de las 


aguas lluvias que corren por un camino público, y torcer su curso para 


servirse de ellas. Ninguna prescripción puede privarle de este uso. 
S Il. -De Las SERVIDUMBRES LEGALES (ACUEDUCTO) 


Art. 860. Las mercedes de aguas que se conceden por autoridad com- 
petente, se entenderán sin perjuicio de derechos anteriormente adquiri- 
dos en ellas. 

Art. 861. Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en 
favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo 


de sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las 


haya menester para el servicio doméstico de los habitantes, o en favor de 
un establecimiento industrial que las necesite para el movimiento de sus 
máquinas. 

Esta servidumbre consiste en que puedan couducirse las aguas por 
la heredad sirviente a expensas del interesado; y está sujeta a las reglas 
que van a expresarse. 

Art. 862. Las casas, y los corrales, patios, huertas y jardines que de 
ellas dependan, no están sujetos a la: servidumbre de acueducto. 

Art. 863. Se hará la conducción de las aguas por un acueducto que 
no permita derrames; en que no se deje estancar el agua ni acumular ba- 
suras; y que tenga de trecho en trecho los puentes necesarios para la có- 
- moda administración y cultivo de las heredades sirvientes. 

Art. 864. El derecho de acueducto comprende el de llevarlo por un 
rumbo que permita el libre descenso de las aguas, y que por la naturaleza 
del suelo no haga excesivamente dispendiosa la obra. 

Verificadas estas condiciones, se llevará el acueducto por el rumbo 
que menos perjuicio ocasione a los terrenos cultivados. 

El rumbo mas corto se mirará como el menos perjudicial a la he- 
redad sirviente, y el menos costoso al ado si no se probare lo con- 
trario. 

El juez conciliará en lo posible los intereses de las partes, y en los 
puntos dudosos decidirá a favor de las lreeredades sirvientes. 

Art. 865. El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se le 
pague el precio de todo el terreno que fuere ocupado por el acueducto; el 
de un espacio a cada uno de los costados, que no bajará de un metro de 
anchura en toda la extensión de su curso, y podrá ser mayor por conve- 
nio de las partes, o por disposiciones del juez, cuando las circunstancias 
lo exigieren; y un diez por ciento mas sobre la suma total. 

Tendrá ademas derecho para que"se le indemnice de todo perjuicio 


ocasionado por la construcción del acueducto y por sus filtraciones y de- 


rrames que puedan imputarse a defectos de construcción. 


Art. 866. El dueño del predio sirviente es obligado a permitir la en- 3 
trada de trabajadores para la limpia y reparación del acueducto con tal - 


que se dé aviso prévio al administrador del predio. 


Ls obligado asimismo a permitir, con este aviso prévio, la entrada — 


de un inspector o cuidador; pero sólo de tiempo en tiempo, o con la fre- 


cuencia que el juez, en caso de discordia, y atendidas las circunstancias, 


deterininare. 
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Art. 867. El dueño del acueducto podrá impedir toda plantación u 
obra nueva en el espacio lateral de que habla el art. 865. 

Art. 868. El que tiene a beneficio suyo un acueducto en su heredad, 
puede oponerse a que se construya otro en ella, ofreciendo paso por el 
suyo a las aguas de que otra persona quiera servirse; con tal que de ello 
no se siga un perjuicio notable al que quiera abrir el nuevo acueducto. 

Aceptada esta oferta, se pagará al dueño de la heredad sirviente el 
valor del suelo ocupado por el antiguo acueducto, (incluso el espacio late- 
ral de que habla el art. 865), a prorrats del nuevo volúmen de agua intro- 
ducido en él, y se le reembolsará ademas en la misma proporción lo que 
valiere la obra en toda la longitud que aprovechare al interesado. 

Este, en caso necesario, ensanchará el acueducto a su costa, y pagará 
el nuevo terreno ocupado por él y por el espacio lateral, y todo otro per- 
juicio, pero sin-el diez por ciento de recargo. 

Art. 869. Si el que tiene un acueducto en heredad ajena quisiere 
introducir mayor volumen de agua en él, podrá hacerlo, indemnizan- 
do de todo perjuicio a la heredad sirviente. Y si para ello fueren nece- 
sarias nuevas obras, se observará respecto a éstas lo dispuesto en el ar- 
tículo 860. 

Art. S70. Las reglas establecidas para la servidumbre de acueducto 
se extienden a los que se construyan para dar salida y dirección a las aguas 
sobrantes; y para desecar pantanos y filtraciones naturales por medio de 
zanjas y canales de desagúe. 

Art. 871. Abandonado un acueducto, vuelve el terreno a la propiedad 
y uso exclusivo del dueño de la heredad sirviente, que sólo será obligado 
a restituir lo que se le pagó por el valor del suelo. 

Art. 872. Siempre que las aguas que corren a beneficio de particula- 
res impidan o dificulten la comunicación con los predios vecinos, o emba- 
racen los riegos o desagies, el particular beneficiado deberá construir los 
puentes, canales y otras obras necesarias para evitar este inconveniente. 


CODIGO PENAL 
De la usurpación 


Art. 459. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo 
y multa de ciento a mil pesos, los que sin título legítimo e invadiendo de- 
rechos ajenos: 

1.2 Sacaren aguas de represas, estanques u otros depósitos; de ríos, 
arroyos, o fuentes; de canales o acueductos, y se la apropiaren para hacer 
de ellas un uso cualquiera; 

2.2 Rompieren o alteraren con igual fin diques, esclusas, compuertas, 
marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos, arroyos, fuentes, 
depósitos, canales o acueductos; 

3. Pusieren embarazo al ejercicio de los derechos que un tercero tu- 


viere sobre dichas aguas; 
[24] 
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4. Usurparen un derecho cualquiera referente al curso de ellas o 
turbaren a alguno en su legítima posesión. 


-Art. 460. Cuando los simples delitos a que se refiere el artículo ante- 


-rior se ejecutaren con violencia en las personas, si el culpable no merecie- 
re mayor pena por la violencia que causare, sufrirá la de presidio menor 
en sus grados mínimo a medio y multa de ciento a mil pesos. 

Art. 461. Serán castigados como reos de usurpación de aguas con las 
penas del artículo 459, los que teniendo derecho para sacarlas o usarlas se 
hubieren servido fraudulentamente, con tal fin, de orificios, conductos, 


marcos, compuertas o esclusas de una forma diversa a la establecida O > de E 


una capacidad superior a la medida a que tiene derecho. 


CODIGO DE MINERIA 


e 


Art. 8.2 Tanto el fundo superficial como los inmediato quedan sujetos 


a la servidumbre de pastaje de los animales necesarios para la explotación, 
mientras dichos fundos no estén cultivados o cerrados, y al uso de las 
aguas naturales para la bebida de operarios y animales. Pueden ejecutar- 
se también en ellos obras para proveerse de las aguas necesarias a ese fin, 


y para el movimiento de máquinas de beneficio y explotación siempre que 


no se las haga inadecuadas para el uso a que se las tenga destinadas. 
Todo lo cual se entiende previa la correspondiente indemnización. 


Art. 9.2 Las aguas procedentes de los trabajos subterráneos de las mi- 


nas pertenecen a éstas. 
Art 20. No podrá abrirse calicatas ni otras labores mineras, a menos 


distancia de cuarenta metros de un edificio o de un camino de hierro: mi- 


sobre un terreno en declive superior o inferior a un camino o canal cual. 


quiera, sin permiso especial de la autoridad administrativa, la cual lo con- 
cederá si no hubiere inconveniente a juicio del ingeniero respectivo, y 


prescribirá las medidas de seguridad que el caso exija. 

Lo mismo se observará cuando hubieren de emprenderse los trabajos 
a una distancia de menos de cien metros de los canales, acueductos, abre- 
vaderos o cualquiera clase de vertientes. 


lín los puertos habilitados no podrán emprenderse trabajos submari-- 


nos sin permiso de la autoridad administrativa y previo informe pericial. 
Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso precedente en 
su Caso, se necesita permiso de la autoridad militar respectiva para ejecu- 


tar esas labores a menor distancia de mil cuatrocientos metros de los pun- 


tos fortificados. 


La contravención a este artículo se penará con una multa de cientoa 
mil pesos, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas por los daños que 


se causaren. 
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Ley de Municipalidades de 12 de Septiembre de 1887 


Art. 102. Los ríos y demás corrientes de agua del:uso común de los 
habitantes están sujetos a la acción de las Municipalidades en cuanto a es- 
tablecer reglas para el buen uso de las aguas, mientras corran por el cauce 
É natural y ordinario, y para determinar generalmente la forma y segurida- 
des con que deben" construirse las tomas y los marcos de las acequias o 
canales que de dicho río se sacaren. 
| -—Sacada el agua de la corriente común, sólo quedará sujeta a la acción 
E.  anuvicipal en cuanto lo exigieren las reglas generales de policía de salu- 

-bridad y las que se dictaren para mantener expedito el tránsito por los ca- 

E minos del departamento o territorio municipal. 

Las mercedes o permisos para sacar agua de un río o estero corres: 
- ponden al jefe del departamento en que el saque o toma haya de estable- 
cerse, sin que en virtud de estas mercedes se adquiera mas derecho que el 
- que corresponda por leyes comunes, atendiendo la ca y preferen- 

a cia en la merced entre los varios interesados. | 

Art. 103. El dictar reglas de policía respecto de los ríos. que corran 
por mas de un departamento, sobre actos que no sean el simple uso de las 
riberas, corresponde al Presidente de la República, y si esas reglas reca- 
- yesen sobre la policía de navegación de los mismos u otro uso semejante, 

y se asignase penas de policía, deberá procederse con acuerdo del Consejo 
de Estado. ; 
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Ley de Municipalidades de 22 Diciembre de 1891 


Art. 26, Como encargadas de promover la educación, la agricultura, 

- Industria y comercio; de cuidar de las escuelas primarias y demas estable- 
- cimientos de educación que se paguen con fondos municipales, y de los 

hospitales y demas establecimientos de beneficencia, corresponde especial- 
mente a las municipalidades. 
ho: 2.2 Conceder, sin perjuicio de derechos adquiridos por terceros, mer- 
—cedes de agua de rios y esteros de uso público que corran exclusivamente 
E dentro del respectivo territorio municipal, y dictar las reglas a que han de 
sujetarse los marcos o bocatomas que en ellos se construyan; pudiendo la 
Municipalidad nombrar en tiempo de escasez de aguas un inspector que 
vigile los marcos y distribuya las aguas provisionalmente y según los títu- 
los que presenten los interesados, sin perjuicio del derecho de éstos para 
reclamar ante la Justicia ordinaria. 

Cuando el río o estero recorra o divida dos o mas territorios munici- 
o se aplicarán las disposiciones de la respectiva ordenanza general de 
-38 de Enero de 1872, con exclusión de las que dan intervención en la ma- 
teria al Presidente de la República y a sus agentes, las cuales ejercerá el 
Juez Letrado de la residencia mas inmediata al río o estero, correspondiendo 
a éste, decretar o suspender el turno, citar y reuuir a los interesados, nom- 
brar el. juez de aguas, removerle y fijarle el sueldo, a todo lo cual procede- 
rá el juez a petición de cualquier interesado, previa información sumaria 

que acredite la escasez O la abundancia de agua. 
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Ley de régimen interior de 22 de Diciembre de 1885 


Art. 22. En época de escacez de agua en los ríos, el Gobernador deberá 
hacer cumplir las leyes y ordenanzas vigentes. : 

Si surgieren cuestiones entre particulares sobre derechos de agua, o 
sobre su facultad para ejecutar obras dentro de la caja del río, el Goberna- 
dor se limitará a impedir que en ella se ejecute toda obra nueva que no 
sea ordenada por un tribunal de justicia. 

Si el derecho a las aguas diere margen a cuestión entre la sola 

y los particulares, el Gobernador sólo podrá tomar medidas provisionales 
a fin de conservar los derechos de agua a poblaciones. 

Las medidas gubernativas cesarán desde que los Tribunales de Justi- 
cia dicten resolución sobre ellas. 


CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 


De los juicios sobre distribución de aguas (1) 

Art. 824. Para proceder a la distribución de las aguas pertenecientes 
a varios dueños, conducidas por un mismo cauce artificial, citará el Juez 
Letrado respectivo a un comparendo a todos los interesados a solicitud de 
cualquiera de ellos. 

La citación se hará con 15 días de anticipación, a lo menos, por medio 
de carteles fijados en la puerta del Juzgado y de 3 avisos que se publica- 
rán de 5 en 3 días, en un periódico del departamento o de la cabecera de 
la provincia; si en aquel no lo hubiera, periódico que será designado por 
el Juez. Si los interesados por citar fueran menos de 3, se les notificará 
también personalmente y la notificación se hará, en este caso, en la forma 
determinada por el art. 47, aunque la persona a quien deba notificarse no 
se encontrare en el lugar de su morada o donde ejerce habitualmente su 
industria, profesión o empleo. 

El comparendo se celebrará con los da que asistan si fueren 
dos o mas, y si sólo asistiere uno, se repetirá la citación en la misma for- 
ma, expresándose en los carteles y avisos y en la cédula que es la 2.* cita: 
ción, y la reunión se celebrará en este caso, con el que asista. 

Éste procedimiento se observará para la distribución de las aguas de 
un cauce natural entre los distintos canalistas que tengan las boca-tomas 
de sus canales en la misma sección de la corriente. 

Art. 825. Si el cauce, natural o artificial, separare o atravesare diver- 
sos departamentos de una misma provincia, será juez competente para 
conocer de los juicios a que este título se refiere, el de la cabecera de la 
provincia, y sl separare o atravesare dos provincias, será competente para 
conocer en dichos juicios el juez de la cabecera de la provincia de mas an- 
tigua creación. 


e 


(1) Con las modificaciones introducidas por la Ley Núm. 3390, de 15 de Junio 
de 1918. : 
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Art. 826. Si se formare cuestión sobre la existencia misma de la co- 
munidad del cauce artificial o del derecho de los canalistas al rateo o turno 
de las aguas de una sección de la corriente de un cauce natural, el juez re- 
solverá previamente, abriendo un término de prueba, si lo estimare nece- 
sario. 

En las corrientes naturales que despues de agotadas cambian de régi- 
men en su trayecto por filtraciones o afluencias de otras aguas, cada sec- 
ción en que esto ocurra se considerará como corriente distinta para los 
efectos de la distribución de las aguas. 

Art. 827. Los interesados que no hubieren asistido a la reunión y a 
quienes no se haya asignado la parte que les corresponda en la distribu- 
ción, podrán presentarse reclamándola en cualquier tiempo, y a solicitud 
de ellos se citará a todos los interesados, produciéndose como se indica en 
los artículos 824 y 826; pero sin que mientras se altere lo que existiere 
acordado o resuelto. 

Las costas que se originen de las nuevas gestiones serán de cuenta 
exclusiva de los que la solicitaren.  * 
| Art. 828. En la reunión que se refiere el artículo 824 podrán adap- 

tarse todas o algunas de las siguientes medidas: 

1.2 Nombramiento de uno o mas repartidores que distribuyan las 
aguas comunes y determinación de sus honorarios; 

2.1 Fijación de los gastos ordinarios comunes para las obras extraor- 
dinarias que fuere necesario hacer y de las cantidades que deban contri- 
tribuír los comuneros; 

3.2 Privación del uso del agua a los que retarden el pago de sus cuo- 
tas, o fijación de un interés penal, en caso de mora; 

4.2 Imposición de multas o de privación de agna para los que alteren 
la distribución hecha por el repartidor; 

5.2 Obligación de designar, para cada uno de los ramales que se deri- 
ven del cauce comun, un representante nombrado por los que en él tengan 
parte, y suspensión del agua hasta que esta designación se haga; y 

6.2 Nombramiento de una Junta de Vigilancia o de un delegado de 
la comunidad, para que haga efectivo los acuerdos o resoluciones adop- 
tadas. 

Para la adopción de otras medidas será necesario la concurrencia de 
todos los interesados o la aquiscencia de los no concurrentes. , 

Art. 829. Cuando se trate de aguas que corren por cauces naturales, 
podrán agregarse a las medidas que menciona el artículo precedente la 
fijación de la época en que deba someterse a rate proporcional o a turno 
la distribución y podrá tambien concederse al repartidor o repartidores 
que se nombren, las facultades que corresponderían a la Junta de Vigi- 
lancia o al delegado de que trata el número seis del citado artículo. 

Art. 830. Cuando no hubiere acuerdo para la adopción de las medi: 
das a que se refieren los arts. 828 y 829 el juez resolverá en vista de lo qua 
verbalmente espusieren los interesados y con informe pericial o inspección 
personal del tribunal, si lo estimare necesario. 

Art. 831. Los acuerdos y resoluciones que se adopten podrán ser mo: 
dificados, al cabo de un año de vigilancia, en la forma espresada en los ar- 
-tículos anteriores. 
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Las agregaciones que se hagan despues de la primera reunión, enel 
caso del artículo 826 y las modificaciones que se introduzcan en confor= 
midad al artículo siguiente, cualquiera que sea la época en que se adopta- 
ren, sólo durarán hasta la expiración del plazo a que se refiere el 1 Inciso pa 
anterior. 

Art. 832. Si antes de la espiración de dicho plazo se propusieren, en 
interés de la comunidad y por nh número de interesados que represente 
una tercera parte de los derechos de ella, nuevas medidas que alteren las 
reglas establecidas para la distribución se procederá en conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 813, 828, 829 y 830. Sólo se dará lugar a las 
modificaciones que reunan dos tercios de los votos de los concurrentes, 
que representen a lo menos, dos tercios del total de los derechos de la co: es 
munidad. E 

Art. 833. Cualg uilera de los interesados podrá reclamar de los proce-- 
dimientos de los repartidores, del delegado o de la Junta de lia | 
ante el Juez Letrado respectivo, quien resolverá oyendo en audiencia ver- 
bala las partes a quien directamente afecte la resolución. 

Art. 834. Las resoluciones que se expidan en conformidad al pre: 
sente título, sólo serán apelables en el efecto devolutivo y la apa se 
tramitará como en los incidentes. 3 

Art. 835. Los acuerdos o resoluciones se notificarán a los interesados 
en la forma que para la citación establece el artículo 824. | | 

Art. 836. Las sentencias ejecutorias dictadas en juicio ordinario que 
modifiquen los acuerdos o resoluciones adoptados en conformidad al pre- 
sente Título, se aplicarán con preferencia a éstos, desde que se reclame tu 
cumplimiento. No podrán, sin embargo, en los juicios que se promuevan 
durante el vigor de dicho acuerdos o resoluciones. decretarse medidas pre: 

cautorias que impidan o embaracen su ejecución. E 

Art. 837.. Lo dispuesto en este título se entenderá sin perjuicio delas 
facultades que corresponden a la autoridad administrativa en materia de 
policía y de concesión de mercedes de agua. 53 

A la misma autoridad incumbirá facilitar los auxilios necesarios para 
que los repartidores de agua puedan hacerse respetar en el desempeño de 
sus funciones, bastando para ello que exhiban el título de su nombra- 
miento. Los dueños de fundos en que se-haga la distribución de aguas, 
no podrán impedir que el repartidor entre al fundo cuando sea menester 
para el desempeño de sus funciones, bajo multa que pod el 3 Juez, señalar. 


Reglamento para la inscripción de los actos y contratos trasla= 
ticios de dominio de regadores de aguas : 


Santiago, 8 de Agosto de 1910.—Sece. 1.2-—Núm. 1666. Visto 1 P: 
dispuesto en el artículo 5.2 de la ley número 2139 de 9 de Noviembre de 3 
1908, Lecrelo: 3 

Apruébase el signiente reglamento para la inscripción de los actos qe 
contratos traslaticios de dominio de regadores de agua: 3 

Artículo 1.2 El Conservador de Bienes Raíces, además de los libros a 
que se refiere el Reglamento de 24 de Junio de 1857, llevará un registro 
de regadores de agua, en que se inscribirán: E 
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1.2 Los derechos de agua, expresados en regadores, de los dueños de 
- canales constituidos en Asociaciones con arreglo a la ley de 9 de” Noviem- 
bre de 1908; 

2.9 Los actos y contratos traslaticios de dominio de estos regadores 
de agua; 

3% La constitución de derechos reales: la prenda inclusive, sobre 
ellos; | 

4.0 La tradición de estos derechos reales; 

5.2 La constitución y tradición del derecho de uso de los regadores 
de agua, como fuerza motriz; 

6.2 Las interdicciones y prohibiciones de enajenar y los impedimen- 
tos, referentes a regadores de agua. 

- Será facultativa para las interesados la inscripción en los demás casos 
de que trata el artículo 53 del Reglamento de 24 de Junio de 1857. (1) 

Art. 2.2 La inscripción originaria prescrita en el número 1 del ar- 
tículo anterior debe contener: 

1.2 Los nombres de los dueños de regadores, el mombre del canal de 

que se extraen y el del fundo o establecimiento industrial a que estén res- 
-— pectivamente destinados; 
- 2.4 Jól nombre de la Asociación a que están sometidos los regadores, 
la fecha de la escritura constitutiva de ésta, el nombre del notario ante 
quien se otorgó y la fecha del decreto aprobatorio del Presidente de la 
República; 

3.2 El derecho de agua que corresponda en la corriente nacional de * 
uso público al canal de que proceden los regadores y la forma en que apa- 
rece dividido este derecho en los estatutos, según la prescripción del ar- 
tículo 4." de la ley 
 Art.3. Las demás inscripciones ordenadas en el artículo 1.2 se harán 

en la forma prescrita para los diferentes casos por el reglamento de 1857. 
Eo: Art. 4.2 Los índices del Registro de Regadores de agua se llevarán a la 
vez por el nombre del dueño de éstos, por el de la Asociación a que corres- 
pondan y por el del fundo o establecimiento industrial a que están desti- 
nados. 
Art. 5.2 Las inscripciones a que se refieren los artículos precedentes se 
2 harán en la Oficina del Conservador del departamento en que se encuentre 
la boca toma del canal matriz. 
2 Art. 6.2 Sin perjuicio de las inscripciones de que trata este Regla- 
mento siempre que se presente al Conservador para su inscripción un tí- 
tulo traslaticio de dominio constitutivo o traslaticio de gravámenes de un 
fundo o establecimiento industrial al cual aparezcan destinados regadores 
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E (1) Art. 53. Pueden inscribirse: 

== 1,0 Toda condición suspensiva o resolutoria del dominio de bienes inmuebles o 

de otros derechos reales constituidos sobre ellos. 

7 2.0 Todo gravámen impuesto en ellos que no sea de los mencionados en los nú 
meros 1 y 2 del artículo anterior, como las servidumbres. 

: El arrendamiento en el caso del artículo 1692 del Código Civil y cualquier otro 

acto o contrato cuya inscripción sea permitida por la ley. 

3.9 Todo impedimento o prohibición referente a inmuebles, sea convencional, le- 

galo Judicial, que embarace o limite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho 
- de enajenar. 

Son de la segunda clase el embargo, cesion de bienes, secuestro, Jitigio, etc. 
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de agua de los sometidos a la ley de 9 de Noviembre de 1908, el Conser- 
vador dejará constancia de la inscripción de los regadores de agua afecta- 
dos por el respectivo acto o contrato y trascribirá inmediatamente, con 
cargo al interesado, la inscripción que haga, al Conservador del departa- 
mento en que estuviere la boca toma del canal matriz, a fin de que este fun- 
cionario la anote al margen de la última inscripción de dominio de los 
mismos regadores, con la frase: «vendidos como parte del inmueble», «hipo- 
tecados como parte del inmueble» u otra semejante, según sea el acto de 
que se trata. 

Art. 7.2 El Conservador deberá remitir por correo, coral y con 
cargo al interesado, una copia autorizada de las inscripciones referentes a 
regadores de agua, al Presidente del Directorio de la referida Asociación 
de Canalistas, a fin de que se cumpla el artículo 8 de la ley de 9 de No- 
viembre de 1908. E | 

Art. 8.2 En lo que no estuviere especialmente pro en el presente 
Reglamento, regirán respecto a los regadores de agua las _prescripciones 
del de 24 de Junio de 1857. 

Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—Frerwánbez A.—Pidel Muñoz R. 


Inspección de obras de mercedes de agua 


Santiago, 22 de Julio de 1915. —Secc. 1.2—Núm. 1 915. E Istos estos 
antecedentes, 


DeckrETO: 


En los casos en que dada la naturaleza e importancia de las obras de 
aprovechamiento de las mercedes de aguas y aguadas, se estime por la 
Dirección de Obras Públicas que deba comprobarse en el terreno la buena 
ejecución de los trabajos proyectados en los planos que al efecto apruebe 
el Gobierno, se fijará en un decreto anterior al de aprobación de los planos, 
la suma que los interesados deberán depositar a la orden del Director de 
Obras Públicas, para atender a los gastos probables de transporte del inge- 
nlero encargado de la visita, los viáticos de éste, los salarios de los alarifes 
y demas gastos necesarios para verificar la construcción de las obras. 

En los antecedentes del decreto de aprobación se dejará testimonio de 
haberse efectuado el depósito, cuyo saldo después de comprobadas las 
obras, será devuelto al interesado. 

Tómese razón, comuníquese e insértese en el Boletín de las Leyes y 
Decretos del Gobrerno.—BaArros Lt co.—Fer nando Frerre. 
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eS Y MEDIDAS 


Ley sobre la materia 


Santiago, 29 de Enero de 1848.—Por cuanto el Congreso Nacional ha 
acordado el siguiente proyecto de ley: 


MEDIDAS DE LONGITUD 


Artículo 1.2 La base para todas las medidas, así de longitud como de 
superficies, volúmenes, áridos y líquidos, será el metro, que es una diez 
millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. 

Art. 2.2 lil metro se dividirá en: 
10 decímetros. 

100 centímetros. 
1000 milímetros. 
'Art. 3.2 Las medidas mayores que el metro serán: 
El decámetro, igual a diez metros. 
El hectómetro, igual a cien metros. 
El kilómetro, igual a mil metros. 


MEDIDAS DE SUPERFICIE 


Art. 4.2 Las medidas de superficie serán: 

Un metro cuadrado. 

Un área, que tendrá cien metros cuadrados. 

Una hectárea, que tendrá diez mil metros cuadrados. 


MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA LÍQUIDOS 


Art. 5.2 Las medidas de capacidad para los líquidos serán: 
El litro, equivalente a un decimetro cúbico. 

El decálitro, que tendrá diez litros, o diez decímetros cúbicos. 
El decílitro, igual a una décima parte de litro. 


MEDIDAS DE ÁRIDOS 


Art. 6.2 Las medidas para los áridos serán: 

El litro, igual a un decímetro cúbico. 

El decálitro, a diez decímetros cúbicos. 

Jl hectólitro, a cien decímetros cúbicos. 

El kilólitro, a mil decímetros cúbicos. 

Art. 7.2 La medida de volúmenes será el metro cúbico. 


Presos 


Art. 8.2 La unidad de medidas para las cosas que se compran o ven- 
den al peso, será el kilógramo, que es el cs de un decímetro cúbico de 
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agua destilada, pesada en el vacio y a la o de 4? del termómetro 3 
centígrado sobre cero. de 
Art. 9. El kilégramo se Arvidira en: 


10 hectógramos. Ñ 
100 decágramos. > 
1000 gramos. 
10000 decigramos. 
100 000 centígramos. 
1000 000 miligramos. 


Se usará, ademas, el quintal métrico igual a cien kilógramos. - 
DisPosICIONES GENERALES 


Art. 10. No habrá mas pesos y medidas nacionales que los expresados : 
en la presente ley. a 
Art. 11. Se construirán padrones de pesos y medidas con arreglo a lo. 
que esta ley previene y se distribuirá a todas las Municipalidades de la Re-- | 
pública. (Ley de Municipalidades, art. 25, núm. 18). E 
Art. 12. El que fabricare o usare traudulentamente pesos 0 nedida 
falsos, sufrirá, a mas de la destrucción o confiscación de las piezas, una 
pena que no baje de diez pesos ni suba de tres mil, o en su defecto, una, 
que no baje de quince días ni suba de cuatro años de prisión, trabajos ton 
zados o destierro, según la gravedad y consecuencia del delito; salvo siem- 
pre la acción de daños y perjuicios que corresponde al penas de 
La indemnización de éste será en todo caso preferida al pago de la pena 
pecuniaria. a 
Todo aquel que tuviere pesos o medidas falsos, aún la no se le 
probare haber hecho uso de ellos sufrirá, a mas de la destrucción o con: 
fiscación de las piezas, una pena que no baje de diez pesos mi suba de 7 
doscientos, y si no tuviere como pagarla sufrirá una prisión que no baje de 
diez días ni suba de ciento. (Código Penal, artículos 469 y 495, números 
15, 16 y 17 y art. 499). SE - 
Art. 13. En ninguna tienda ni despacho público de cad clase 
en que se compre o venda podrá usarse de pesos o medidas, cuya legali- 
dad no esté comprobada con el sello correspondiente puesto por el fiel eje- 
cutor de la Municipalidad del Departamento, bajo la multa de veinte pesos, 
aplicados a fondos municipales. (Código Penal, artículos 469 y 495, púme 
ros 15, 16 y 17 y art. 499). A 
Art. 14. En todos los contratos y escrituras de compraventa anterio: E 
res a la introducción del sistema métrico decimal, se admitirán para el. 
avalúo de los antiguos pesos y medidas los valores en metros, litros y kiló- j 
gramos, en la proporción siguiente: | 
Una vara=0,836 metros. 3 
Un pie=0, 279 metros. : 58 
Una vara cuadrada—0,699 metros a Pe Y 
Un pie cuadrado=1.76 decímetros cuadrados. | 8 
Una vara cúbica=0, 584 metros cúbicos. : | 
Un cuartillo=1,1 litros. | , 
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Una fanega=97 litros=0,97 hectólitros. 
- Una arroba de pesos=11,5 kilógramos. 
- Una libra=0,46 kilógramos. 

Una onza=0,0287 kilógramos. 
, Un gramo=0,0499 gramos. 

Una cuadra=125,39 metros. 

Una cuadra cuadrada=157,21 áreas. 

! Art. 15. Se permitirá para el uso del comercio, y sólo por el término 

Edo diez años, tener en los almacenes, tienda y despacho por menor: 

Una vara, señalada en el metro mismo y dividida en piés y pulgadas, 
- debiendo la señal de la vara corresponder a los 836 milímetros. 

Un cuartillo, un medio cuartillo y un octavo de cuartillo, que corres- 

—ponderán, respectivamente, a un litro, a un medio litro y un octavo de 
litro. | 

Una libra, igual a un medio kilógramo, da en onzas y adarmes. 

Una fanega, igual a un hectólitro, dividida en diez almudes. 

Un almud, igual a una décima parte del bectólitro. 

Art. 16. El Presidente de la República determinará la época en que 

haya de empezar a regir la presente ley. 

Art. 17. Se le faculta para nombrar en cada departamento el indivi- 
duo o. individuos que juzgue necesarios para que desempeñen las funcio- 
nes de fieles ejecutores. 

Art. 18. Señalará, asimismo, la cantidad que deba pagarse por la 
Mb brobación: y sello de los pesos y medidas. Esta contribución servirá 
“exclusivamente para premios de los funcionarios que ejecuten la compro- 
-bación y pongan los sellos. 

La autorización que por este artículo se confiere al Presidente de la 
República, durará por el término de tres años, contados desde la promul. 
pesción. 

Queda derogada la ley de 15 de Diciembre de 1843.» 

- Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 

y nao: por tanto, dispongo se “promulgue y lleve a efecto en todas 

sus partes como ley de la República. —ManvEL BuLxes.— Manuel Camilo 

Vial. 


Se adopta el sistema de tiempo por zonas horarias, en 
relación con el meridiano de Greenwich 


| NN itoso, 24 de Diciembre de 1909. —Vista la nota de la Dirección del 
Observatorio Astronómico Nacional y los informes de la Dirección Gene- 
y ral de la Armada que preceden, y considerando: 
1, Que es conveniente uniformar la hora oficial en todo el od 
adoptando para ello una base común que facilite a la vez las comunicacio- 
nes dentro del país las relaciones con el extranjero; 
A 2,9 Que en la generalidad de los puíses está ya adoptado el sistema 
> de tiempo por «Zonas horarias», con relación al meridiano de Greenwich 
y co1 una hora completa de diferencia entre una zona y otra; 

Visto, además, el acuerdo tomado en el Congreso Científico Pan- 
A Americano reunido en pipes a principios del presente año, acuerdo por 
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el cual se resolvió recomendar la adopción de aquel sistema de tiempo a 
los países americanos que aun no lo hubieren establecido, Decreto: 

1.2 Adóptase para toda la República el sistema de tiempo por «Zo- 
nas horarias», en relación con el meridiano de Greenwicla. 

2.2 Desde el 1.2 de Enero de 1910 regirá como hora oficial en todo el 
pais la que corresponda al meridiano 75% al Oeste de Greenwich, o sea la 
hora de Greenwich, disminuída en cinto horas cabales. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—Mowrr.—Ismael Tocornal. 


Peso de los sacos destinados al caian 
Ley Núm. 3 ALO e cuanto, etc. 
ProYECTO DE Lx1 


«Artículo único. El peso de los sacos que contengan cualquier clase 
de productos, destinados al carguío por fuerza del hombre, no podrá ex-. 
ceder de ochenta kilógramos. 

La contravención a esta disposición, será penada con una multa de 
veinte pesos por cada infracción. 

Esta ley comenzará a regir desde su promulgación en el Dia 
Oficial. 

Artículo transitorio. Las disposiciones de esta ley no afectarán a los 
artículos que se encuentren ya envasados a la fecha en que entre en 
VIgOr». 

Y por cuanto, etc.—Santiago, Febrero 9 de 1923. — ARTURO ALESSAN- 
Dr1.—Prancisco Garcés (rana. 


Reglamento de la ley que fija el peso de los sacos 


Núm. 2 494. —Santiago, 21 de Agosto de 1923.—Visto lo dispuesto 
n la ley Núm. 3,915, de 9 de Febrero último, y en uso de la facultad que 
me confiere el número 2. del artículo 73 de la Constitución Política, 
Decreto: E 
Apruébase el siguiente Reglamento para la aplicación e dicha ley: 
Artículo primero. Ningún saco de productos que se destine a ser tras- 
portado al hombro deberá tener un peso mayor de ochenta kilógramos. 
Art. 2.2 Los sacos no provistos de asas u orejas, podrán ser maneja- 
dos con ganchos de hierro si no contienen productos susceptibles de ave-* 
riarse por esta causa, y siempre que medie estipulación entre patrones y 
obreros. : 
- Art. 3. Los sacos de productos extranjeros, de un peso mayor que el 
legal, sólo podrán ser llevados al hombro cuando se rebaje su peso a ochen- 
ta kilógramos. 
Art. 4.2 Se entenderá que los sacos de mercaderías susceptibles de 


aumentar en peso por humedad u otros motivos, cumplen con la ley, aun 
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cuando tengan mas de ochenta kilógramos. Para los efectos de la tara, se 
observarán las reglas que dicte la Superintendencia de Aduanas. 

Art. 5.2 Toda infracción a este Reglamento se castigará con una 
multa de veinte pesos, a beneficio fiscal. Habrá acción popular para la de- 
nuncia de estas faltas. 

Artículo transitorio.—En el old de treinta días, contados desde que 
esta ley entre en vigor, esto es, désde el día 27 del presente mes, deberá 

declararse ante las autoridades administrativas, o .-ante los agentes diplo- 
- máticos y consulares de Chile, la existencia de productos ensacados con 
- un peso mayor de ochenta kilógramos, que deban movilizarse por fuerza 
humana en Chile. 

El funcionario ante quien se haga esta declaración, una vez compro- 
- bados los hechos, dará permiso para el despacho de la carga, despues de 
dejar testimonio del número de los sacos y de las marcas especiales que 
los distinguen. 

Esta autoricación caducará sels meses después de su otorgamiento. 

Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Grobierno.—AtEssaNDR1.—Doningo Amunátegn?. 


ESTADISTICA 


Ley orgánica del servicio- 


Santiago, 6 de Diciembre de 1911.—Ley N.* 2,577.—Por cuanto, etc. 
Artículo 1.2 Habrá una Oficina Central de Estadística a la cual co- 
—rresponderá la dirección general del servicio. 

Art. 2.2 Las oficinas o funcionarios de otras reparticiones públicas a 
las cuales se defieran las estadísticas correspondientes estarán, sin embar- 
go, sometidas a las instrucciones que les imparta la Oficina Central, en 
cuanto a la recolección y arreglo de los datos respectivos. 

Art. 3.2 Las publicaciones oficiales de estadística estarán exclusiya- 
mente a cargo de la Oficina Central. 

Art. 4.2 La Oficina Central estará dividida en cinco secciones: 

1.2 Sección de Geografía y Demografía, encargada de la estadística 
general, geográfica y fisiográfica, incluyendo en ésta los datos relativos a 
la extensión, orografía, geología, distribución hipsométrica, hidrología y 
E: meteorología del territorio, de las estadísticas del movimiento de la pobla- 
ción, estado civil, inmigración y emigración, y de las estadísticas de medi- 
-cina, beneficencia, higiene y vacuna; 

2.2 Sección de Política y Administración, encargada de las estadísti- 
cas política y administrativa generales, en la cual se incluyen especialmen- 
te los datos relativos al movimiento y personal de la administración pú- 
“blica, a la división del territorio, al censo electoral, a los correos y telégra- 
fos, a la justicia, policía y criminalidad, a la instrucción fiscal o particular, 
2 las instituciones científicas, literarias, artísticas o educativas, a las obras 
públicas, al Ejército y Armada, al servicio militar obligatorio y a la cons- 
cripción; 
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3.4 Sección de Hacienda, encargada de la estadística de los bienes 
nacionales, entradas y gastos fiscales y municipales, presupuestos, contri-- 
a amonedación, papel moneda y crédito público; . 

4.2 Sección Económica, encargada de la estadística del valor y distri-- 
basa de la riqueza, ivdustria y minería, de las vías de comunicación, de - 
los establecimientos de crédito, ahorro o seguros, del comercio interior, 
de las profesiones, del trabajo, de las"locaciones y consumos, del movi-=-. 
miento marítimo exterior y de cabotaje, de las importaciones, exportacio- 
nes, tránsito y cabotaje de mercaderías y de los derechos aduaneros. 

Las estadísticas industrial y minera incluirán especialmente los datos. : 
relativos a los capitales invertidos, al número y valor de los establecimien=- 
tos e instalaciones, a la capacidad productora, a la cantidad y calidad de 
las materias primas y a la cantidad y valor de los productos. E 

La estadística del trabajo incluirá especialmente los datos relativas a 
los salarios, sindicatos obreros, sociedades cooperativas, de socorro o resis- 
tencia, a los accidentes del trabajo y a las huelgas; , 

5,2 Sección de Agricultura, encaryada de la estadística vela a la : 
superficie y destino de los terrenos de cultivo, a las aguas y bosques y a. 
la ganadería, 

Art. 5.2 La sección de Geografía y Demografía comprenderá dos sub- 
secciones, que lo serán respectivamente: E 

De Geografía y Demografía; y y e 

De Higiene, Medicina y Beneficencia. a 

La sección de Política y Administración comprenderá tres subseccio- 
nes, que lo serán respectivamente: | 

De Política y Administración General; 

De Justicia, Policía y Criminalidad; y í 

De Instrucción. 3 

La sección Económica comprenderá tres subsecciones, que lo serán | 
respectivamente: ) i 4 
E 


4 
ñ 
=, 


De Minería; 
De Industria; y 
De Comercio y Comunicaciones. 
Art. 6.2 La Oficina Central estará a cargo de un jefe que, con el tito 3 
lo de Director General de Estadística ejercerá la vigilancia superior del; 
servicio, distribuirá el personal entre las diferentes secciones, y determi-- 
nará la manera de recoger y de ordenar los datos y de hacer las publica-- 
ciones. E 
Segundo jefe de la oficina será el jefe de sección que designe el Pre- 
sidente de la República a propuesta del Director General. 3 
Art. 7.2 La Oficina Central tendrá además un consultor técnico y pro= 
fesor de estadística encargado de la instrucción del personal y de informar. 
al Gobierno y a la Dirección General acerca de los procedimientos y SN 
lantos de la ciencia estadística. ? 
. El consultor técnico dará una conferencia semanal a lo menos a los: 
empleados de la oficina, y hará, sin derecho a remuneración especial, clase 
de estadística en la Universidad. E 
Art. 8.2 Cada una de las secciones de la Oficina Central estará a carl 
de un jefe, que dirigirá los trabajos de la sección respectiva, de acuerdo: 
con las instrucciones del Director General. E 
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Art. 9.2 Cada una de las subsecciones estará a cargo de un jefe de 
servicio. Cada uno de los jefes de sección será a la vez jefe de servicio de 
aquella de las subsecciones de su departamento que designe el Director 
General. 

Art. 10. La Oficina Central tendrá diez inspectores encargados de vi- 
sitar las tesorerías fiscales y municipales. Visitarán, asimismo, periódica o 
accidentalmente, las demás oficinas o establecimientos públicos o privados 
que el Director indique. 

El reglamento dividirá el territorio de la Etica en diez zonas, 
cada una de las cuales estará especialmente a cargo de un inspector. 

El reglamento determinará, ademas, el tiempo y forma en que los 
“inspectores efectuarán sus visitas a las zonas respectivas. 

Cuando los inspectores no estén de visita en sus respectivos téerrito- 
rios, el Director General podrá emplearlos en Santiago, o conferirles comi- 
“siones especiales en otras zonas. 

Art. 11. Todos los funcionarios, sin excepción, serán obligados a su- 
<ministrar a la Oficina Central los datos estadísticos que ella solicite. 

Art. 12. Las oficinas públicas y los tesoreros fiscales y municipales 
“serán obligados a llevar los libros y registros de estadística que determine 
el reglamento. 
: Art. 13. Los tesoreros fiscales y municipales no bir impuesto 
“alguno sino mediando la circunstancia de que el que paga la contribución 
haya llenado el formulario o los formularios estadísticos que determine el 
reglamento. 
3 Tratándose de patentes mineras, los tesoreros percibirán el pago del 
Impuesto sin mas trámite; pero dejarán testimonio en el recibo de haber 
“entregado el formulario o los formularios al contribuyente, bajo la obliga- 
ción de devolverlos con los datos respectivos dentro del plazo que deter- 
“mine el reglamento. 
: Art. 14. Los tesoreros fiscales y municipales remitirán los formularios 
recogidos a la Oficina Central, en los plazos indicados en el reglamento, 
“dando cuenta detallada de las omisiones en que hubieren incurrido los 
óbligados a suministrar los datos. ] 
es Art. 15. Las empresas, establecimientos, sociedades o administracio- 
"nes particulares de cualquier especie, y los propietarios o tenedores de pre- 
dios rústicos o urbanos estan igualmente obligados a suministrar a la Ofi- 
“cina Central o a los empleados de estadística los datos que le sean solici- 
“tados conforme al reglamento, y a llenar los formularios que, con tal ob- 
jeto, les suministren los tesoreros fiscales o municipales. 
Los empleados de estadística o'los tesoreros fiscales o municipales de- 
beran dar testimonios escritos de habérseles suministrado los datos, respec- 
tivamente, en los recibos de las contribuciones o en recibos especiales. 
Art. 16. Las personas a quienes la ley exima del pago de contribucio- 
nes deberán, no obstante, recibir del tesorero certificados que acrediten 
haber cumplido aquellos con la obligación de suministrar datos estadísti- 
cos conforme al reglamento. 
> Art. 17. Los funcionarios que no suministraren oportunamente los 
“datos que les hayan sido solicitados o los adulteren por negligencia o ma- 
licia, o no llevaren convenientemente los libros y registros de que habla el 
a tículo 12, sufrirán una multa de veinte a cien pesos por cada infracción, 
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conforme al Reglamento, y sin perjuicio de la sanción establecida en Elá 


Código Penal. 
En la misma pena incurrirán los tesoreros fiscales que mo cimplición 
con las obligaciones que les impone esta ley. : 
Estas multas seran aplicadas por el Director General, quien dará 


cuenta al Ministerio respectivo, y dirigirá oficio al Director del Tesoro a. 


fin de que los tesoreros fiscales correspondientes deduzcan las multas de 


los sueldos 
Podrán los empleados multados apelar ante el juez de letras en lo 


criminal, dentro del plazo de cinco días, contados desde la fecha en que se 
les haga efectiva la multa. La réclamación procederá sim perjuicio de la 
retención sobre el sueldo y el juez la resolverá en juicio verbal y sin ulte- 


rior recurso. 


Si el funcionario infractor no percibiese sueldo del Estado, la aplica= : 
ción de la multa se hará en la forma que, para el caso de los tesoreros 


municipales, prescribe el artícuio siguiente. | 
Art. 18. En las mismas penas señaladas en el artículo anterior incu- 


rrirán los tesoreros municipales que no cumpliesen con las obligaciones 


que les impone esta ley. 

La Oficina Central o el respectivo inspector de estadística dirigirá ofi- 
cio al juez de letras en lo criminal, quien ordenará la aplicación de la mul- 
ta en juicio verbal y sin ulterior recurso. 


Art. 19. Las' empresas, establecimientos, sociedades o particulares, 


propietarios o tenedores que no cumpliesen con las obligaciones que les 


impone esta ley o adulteraren, por negligencia o malicia los datos que su= 


ministren sufrirán una multa de veinte a doscientos pesos, conforme al 


reglamento. 
El empleado estadístico o el tesorero dirigirá oficio, sobre la infrac- 


ción, al juez del crimen para que éste proceda en juicio verbal y sin ulte- 


rior recurso. 
Los funcionarios que no hagan oportunamente el denuncio a que se 
refiere este artículo, incurrirán en las penas señaladas por los artículos 


INE: . 


Art. 20. Las sentencias que ordenen el pago de las multas a que se - 
refiere esta ley, ordenarán que los funcionarios responsables den cumpli- 


miento a:sus obligaciones, o que los empleados o particulares llenen o rec- 
tifiquen los formularios, dentro de término perentorio, bajo apercibimien- 
to de incurrir nuevamenre en las penas establecidas por esta lev. a 

Art. 21. El tesorero fiscal del departamento, o en su defecto o inha- 
bilidad el promotor fiscal respectivo, ejercerán la representación de la O6- 
cina Central, en los juicios:a que se refiere esta ley. 


El Director de Estadística podrá, no obstante, cuando así lo exigiere 3 
el buen servicio, conferir la representación de la oficina a otro de los fun- 


cionarlos públicos del departamento o a uno de los inspectores. 


Si el tesorero fiscal o el funcionario que deba hacer sus veces no se 


hiciere parte en los juicio3 o no concurriese al respectivo juicio verbal, su- 
frirá una multa de cincuenta a doscientos pesos, que se aplicará en la for- 
ma prescrita por el artículo 17. 

En el caso del promotor fiscal, la multa será aplicada por la Corte de 


Apelaciones, previo denuncio de la Oficina Central o del Inspector respec- 
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tivo, y en la forma prescrita por el Código de Tribunales respecto de los 
empleados del orden judicial. 
Art. 22. En los juicios verbales a que se refieren los artículos anterio- 


res, se procederá de oficio y en conformidad a las disposiciones del título 


1.0 del libro III del Código de Procedimiento Penal, en cuanto no sean 
contrarias a las de esta ley. 

En estos juicios el Ministerio Público no será oído. 

Los escritos y actuaciones se haran en papel simple. 

Art, 23. Las multas impuestas po” esta ley serán percibidas por la 
Tesorería Fiscal, y se aplicarán a beneficio de la Junta de Beneficencia del 
departamento respectivo. 

Y por cuanto, etc.—Ramón Barros Luco.—J. Ramón Gutiérrez. 


Reglamento aprobado por Decreto Núm. 1,753, Abril 27 de 1912 
TíruLo I.—S I. DisrosiciONES GENERALES 


Artículo 1.2 Fuera de las incumbencias que la ley le señala, la Ofici- 
na Central de Estadística, deberá suministrar al público las informaciones 
estadisticas que éste solicite y obren en conocimiento de ella, siempre que 
no sean de índole reservada o particular. 

Art. 2.2 Los datos estadísticos correspondientes a cada repartición ad- 
ministrativa, serán solicitados al jefe de la misma repartición. 

Art. 3.2 Todas las reparticiones administrativas, como ferrocarriles, 
aduanas, correos, telégrafos, administración del impuesto sobre alcoholes 


y demas análogas, recogerán los datos estadísticos que les conciernan en 


la forma que a su jefe indique el Director General de Estadística. 

Art. 4.2 El remitente de datos estadísticos exigirá en todo caso un 
recibo fechado y firmado del jefe de la respectiva oficina de correos. 

Art. 5.2 Para los efectos del art. 12 de la ley, las oficinas públicas con- 
tinuarán llevando los mismos libros que llevan en la actualidad. 

En lo sucesivo, el Director Greneral les indicará los nuevos libros que 


a su juicio deban llevar, y se los enviará junto con las instrucciones nece- 


sarias para llevarlos. 

Art. 6. Toda cor respondencia postal o telegráfica, de cualquiera na- 
turaleza, enviada al director, será libre de porte. También lo será la que 
la Oficina Central envíe hacia cualquier punto del interior, siempre que 
lleve en su cubierta el sello de la Oficina. 


S V.—EstTADÍSTICA AGRÍCOLA 


Art. 11. Los agrónomos regionales enviarán directamente a la Ofici- 
na Central los datos estadísticos, cuya recolección les haya encomendado 
la misma Oficina. 


(25) 
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Art. 12. La Oficina Central repartirá sus formularios alos tesoreros 
municipales antes del 1.2 de Julio de cada año, sin perjuicio de poder ha=" 
cerlo en épocas extraordinarias. NN 


Art. 13. Si por motivo calificado, no pudieren los agricultores devol- 
ver los formularios a las tesorerías municipales respectivas en la forma 
prescrita por la ley, podrán devolverlos directamente a la Oficina Central; 
los recibos que se les den por ésta, justificarán ante los tesoreros, la devo- 
lución de los formularios y deberán los tesoreros, cuando 18 sean exhibi- 
dos, recibir las contribuciones. 

Art. 14. En el curso del mes de Septiembre de cada año, devolverán 
los tesoreros municipales a la Oficina, los formularios que les hayan sido 
enviados antes del 1.2 de Julio, y en los plazos prudenciales que la mis- 
ma oficina determine, los que les hayan sido enviados en épocas extraor- 2 
dinarlas. | 

Art. 15. Cada tesorero municipal deberá formar un rol de los propie: 24 
tarios de los fundos rústicos de su circunscripción desde ¡que llegue a su 
conocimiento este decreto. 8 

Art. 16. En el rol a que se refiere el artículo anterior, se estamparán, 
a continuación de los nombres, las entregas y las devoluciones de los for 9] 
mnlarios correspondientes. | E 

Art. 17. Cuando se owmitiere por los particulares la devolución de los S 
formularios, los tesoreros, ademas de entablar la acción judicial a que los 3 
obliga el inciso 2.* del art. 19 de la ley, enviarán a la Oficina Central una 
nómina de los infractores. a 
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Art. 18. Deberán los tesoreros fiscales o municipales recibir los for- 
mularios, aun cuando no se hayan pagado las contribuciones. 


S VI. —EstTADÍSTICAS INDUSTRIAL Y MINERA 


Art. 19. Los formularios relativos a estos ramos, o sea, los concer= 
pintes a las industrias fabril y manufacturera, incluyendo los talleres, y 
los concernientes a establecimientos de beneficio de minerales o sustancias 
análogas, incluyendo las oficinas salitreras, serán enviados por la Oficina + 
Central a los tescreros fiscales y a los municipales en la primera qui) 
de Diciembre de cada año. ; 8 

Los tesoreros devolverán a la Oficina Central los formularios relati- 3 
vos a las industrias fabril y manufacturera dentro de los veinte primeros 
días del mes de Marzo. E 

Los formularios relativos a establecimientos de beneficio de minera= SN 
les o sustancias análogas serán devueltos en los primeros veinte días del + 
mes de Abril. A 

Art. 20. Rige con los infractores en estos ramos la disposición del 
art. 17 de este Reglamento. ' 


Tiruro V.—S8 L—MUNTAS A LOS FUNCIONARIOS 


Art. 93. El funcionario que no lleve sus libros en debida forma su- 
frirá, por vía de corrección administrativa, una multa de veinte pesos, si 
su sueldo no excede de un mil pesos anuales, y de cuarenta pesos en el ; 
caso contrario. | 
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$3 En iguales penas incurrirán los funcionarios que no suministren 
- oportunamente las informaciones que deben suministrar. 

Art. 54. El funcionario que adultere algún dato de los formularios, 
sufrirá una multa de cien pesos, sin perjuicio de las disposiciones crimi- 
nales respectivas. 

-S Art. 55. Los tesoreros fiscales o municipales y los inspectores de la 

Oficina Central que no denuncien a las personas omisas en el cumpli- 
miento de la ley de estadística, sufrirán una multa de veinte pesos por 
cada infracción. 
Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las medidas correccio- 
nales que proceden contra los inspectores. 
5 - Art. 56. El empleado que reincida en cualquiera de las faltas a que 
3 se refieren, respectivamente, los artículos anteriores, sufrirá la multa do- 
—blada. 

Si buevamente reincidiere y por cualesquiera reincidencias ulterio- 
3 res, sufrirá la multa triplicada. 

E Si en los casos a que se refieren los dos incisos anteriores no cupiere 
la pena señalada por haberse tocado el máximum de la pena, se aplicará 
el máximum. 

Art. 57. El funcionario omiso en la remisión de Atos estadísticos 
conservará la obligación de remitirlos. 

3 Al aplicar la multa, podrá el director señalarle un término prudencial 
para la remisión de los datos. 

Si al expirar el término no se hubiere efectuado dicha remisión, se 
EN en todo caso el máximum de la multa. 


3 


ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 


E Neutralización de los residuos provenientes 
3 de estos establecimientos 


2 Ley Núm. 3 133.—Santiago, 4 de Setiembre de 1916. 


Por cuanto, etc. 


ds ¡de 


Artículo 1.2 Los establecimientos industriales, sean mineros, metalúr- 
E pas, fabriles o de cualquiera otra especie, no podrán vaciar en los acue- 
- ductos, cauces artificiales o naturales, que conduzcan aguas o en vertien- 
- tes, lagos, lagunas o depósitos de agua, los residuos líquidos de su funcio 
ES - namiento, que contengan sustancias nocivas a la bebida o al riego, sin pré- 
“via neutralización o depuración de tales residuos por medio de un sistema 
adecuado y permanente, 
8 lín ningun caso se podrá arrojar a dichos cauces o depósitos de agua 
las materias sólidas que puedan provenir de esos establecimientos ni las 
semillas perjudiciales a la agricultura. 
> 3 Art. 2.2 La neutralización de los residuos a que se refiere el inciso 1." 
¡ po artículo anterior, será necesaria en los establecimientos ubicados en las 
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poblaciones o vecindades de ellas, siempre que dichos residuos contami- 
nen el aire o puedan dañar las alcantarillas u otro sistema de desagúe en 
que se vacien, y aun cuando no tengan sustancias nocivas a la bebida o 
al riego. 

Art. 3.2 Los propietarios, empresarios o administradores de los esta- 
blecimientos a que se refieren los artículos 1. y 2.9, deberán someter a la 

aprobación del Presidente de la República el sistema de depuración v neu- 
tralización que se propongan adoptar. Si el sistema que se adopte contem- 
pla la construcción de estanques o depósitos, esta se hará conforme a los 
planos y especificaciones que se fijen y en forma que no ofrezcan peligro 

alguno de contaminación de las aguas o terrenos de la región vecina. No 
se podrá poner en servicio el sistema que se adopte sin prévia autorización 
del Presidente de la República. 

Se entenderá concedida la autorización si el Presidente de la Repúbli- 
ca no la denegase en el término de cien días, a contar desde la fecha de 
la solicitud en que ella se pida. 

Art. 4.2 La contravención a lo dispuesto en los artículos 1.2 y 2. de 
esta ley, será penada con multa de cien a mil pesos y la reincidencia con 
multa de quinientos a diez mil pesos, ámbas a beneficio fiscal y sin per- 
juicio de las indemnizaciones legales que procedan. 

Serán responsables de las contravenciones a los artículos 1. y 2.9 de 
esta ley, los empresarios o administradores que estén a cargo de los esta- 
blecimientos, sin perjuicio de su acción para repetir contra quienes corres: 
ponde. 

Art. 5.2 El ejercicio de las acciones a que diere lugar la infracción de 
esta ley, corresponderá a las Municipalidades respectivas y a los particu- 
lares interesados. 

Art. 6.2 Son obras denunciables con arreglo a las respectivas disposi- 
ciones del Título XIV, Libro II, del Código Civil y del Título V, Libro II, 
del Código de Procedimiento Civil, las que se mantuvieren o realizaren en 
contravención a esta ley. Ninguna prescripción se admitirá a favor de las 
obras que corrompan las aguas o las hagan conocidamente dañosas. 

En los casos en que no pudiera establecerse una acción posesoria, la 
causa se sujetará a la tramitación establecida para los juicios de minas por 
el Título XVII, Libro 111, del Código de Procedimiento Civil. 

Cuando se iniciare un interdicto, o en juicio ordinario sometido al 
procedimiento que acaba de espresarse, se pidieren medidas precautorias, 
el juez practicará inmediatamente una inspección personal, asesorado por 
ingeniero. Si hubiere mérito, decretará en el acto la incomunicación del 
estanque que se estuviere desaguando em alguna corriente o depósito de 
aguas, y la suspensión del desagúe y aun podrá ordenar la suspensión de 
los trabajos del establecimiento industrial que produjere los residuos no- 
civos, si no hubiere otro medio de evitar daños y perjuicios, mientras en 
dicho i ingenio no se observen las prescripciones legales. 

La resolución del juez que ordenare la incomunicación del estanque 
y la suspensión del desagiúe es apelable sólo en el efecto devolutivo. La re- 


solución que ordenare la suspensión de los trabajos del establecimiento es 


apelable en ambos efectos, pero al conceder el recurso el juez podrá decre- 
tar desde luego las medidas urgentes de precaución que considere necesa- 
rias y que éstas se ejecuten sin apelación. | 
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Art. 7. Los establecimientos mineros y metalúrgicos a que se refiere 
esta ley que existan a la fecha de su promulgación, deberán cumplir con 
lo establecido en los artículos 1.2 y 2.2 dentro de los seis meses siguientes 
a esa fecha y deberán terminar los trabajos en el plazo que fije en cada 
caso el Presidente de la República, quien podrá prorrogar, por una sola 
vez el plazo que señale. 

Con respecto a los demas establecimientos el plazo indicado se fijará 
por el Presidente de la República a petición de la Municipalidad de la Co- 
muna en que aquellos se encuentren. 

Los establecimientos que se instalen después de la promulgación de 
esta ley, deberán cumplir con sus preceptos antes de iniciar su funciona- 
miento. 

Art. 8.2 Los inspectores fiscales y los municipales, dentro de sus res- 
pectivas comunas, deberán inspeccionar los establecimientos industriales, 
mineros metalúrgicos o fabriles, cada vez que así lo ordenare la autoridad 
de que dependen. 

- Art. 9. El Presidente de la República dictará el reglamento que pro- 
vea a la inspección técnica que se necesita para su funcionamiento y de- 
terminará la clase de establecimientos industriales, mineros, metalúrgicos 
o fabriles, a que se refiere el artículo 1.0 

Y por cuanto, etc.— Juas Luis SANFUENTES.—y. Sotomayor. 


Reglamento que aprueba el procedimiento de apiicación de la ley 
anterior 


Sección 1.2— Núm 2 491. 


Santiago, 13 de Noviembre de 1916. 


Visto lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley número 3 133, de 4 de 
Septiembre del presente año y el informe que precede de la Comisión 
designada por decretos números 2 121 y 2 149 de 7 y 14 del mismo mes, 


Decreto: 


Apruébase el siguiente Reglamento para la aplicación de la Ley nú- 
mero 3 133, de 4 de Septiembre de 1916, sobre neutralización y depura- 
ción de los residuos de los establecimientos industriales. 


TíruLo l--CLAsiriCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 


Artículo 1. Para los efectos de la aplicación de la Ley número 3 133, 
- de 4 de Septiembre de 1916, los establecimientos industriales se clasificarán 
en la forma siguiente: 
1.2 Categoría.—Establecimientos cuyos residuos hagan nociva el agua 
para la bebida de las personas y animales. 


2 1 Categoría. —Establecimientos cuyos residuos hagan RN e THE 


agua para el riego. THE LIBRAN 
3.2 Categoría.—Establecimientos cuyos residuos sólidos Severa 
a la agricultura. AN 99 1994 


A 
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4.2 Categoría. —Establecimientos cuyos residuos dañen el aire de las 
poblaciones. | a 
5.2 Categorla. —Establecimientos cuyos residuos dañen las alcantarillas le 
u otros desagiñes. 3 
Art. 2.2 La enumeración e los estahlecimientos comprendidos en 3 
cada una de las categorías del artículo anterior, será la que se indica a. y 
continuación: : 
Designación del Inconvenientes de los : 2 A 
establecimiento residuos Categorías 
5 CAN 
Abonos artificiales (Fábricas o E 
depositos)j... Contaminación del aire...... ) 
Aceites vegetales... o » A 
Aceites de ballena.... .......... » $ 
ACIOOS.. end rie... Contaminación del aire yde 
las aguas... 
AMA a e o odo 


00 “el O) 


26 


Por fermentación: Lao 


Por separción del gluten.. 
Agerraderos ooo ds el 
Azúcar, refinerÍas... ............. 
Artefactos de plomo.......... 


COMA 
Carton e ges 
COITO o rio 
Gota Tuerte ds 


Cartiduariaa a e 


JuspecificOs cs a 


A A 


Grasa Y Se b08 0er 
JALÓN e 
COTOS. o o 
MoBLOS o a 
Paños y Casimires... ....0...... 
Papelrv cartón. eos 
Feletetlas 2. ia 


A a 
Lorena... 


Enriado del lino y del cáñamo 


Contaminación del aire y de 
lag AQUA. as . 
Contaminación de las aguas 
Contaminación del aire...... 
» » DAA 
Contaminación del aire ee 
las aguas.. he E 
Contaminación del aire...... 
Contaminación de las aguas 
Contaminación de las aguas . 
Contaminación del aire y de 
las aguas.. : 
Contaminación del aire e y de 
las 22188... hs 
Contaminación del aire y de 
las aguas; daños en las al- 
cantarillas... 0000 
Contaminación del aire ey as 


las aguas.. o 
Contaminación del aire... 
». » O 
Contaminación del agua... 
> » » E 
> o ARS 
» » E 
Contaminación del aire y de 
Jas. apuae 
Contamiración del aire ey de 
las aguas.. e ce 


Contaminación del agua. e 

Contaminación del pS de 
las aguas.. A AE 

Contaminación del Agua... : 
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EstABLECIMIENTOS MINEROS Y METALÚRGICOS 


ci 
A 


27 Aguas provenientes del lavado 

de los minerales................. Contaminación del agua.... 1—4 
28 Residuos sólidos provenien- 

tes de la elaboración o be- 


E neficicio de los minerales... Contaminación de las aguas 1—2—-3 
29 Residuos de la fabricación de 
3 briquetas de carbón............ Contaminación de las aguas 1—2—3 
30 Fundición de cobre............... Contaminación del aire...... 4 
31 Fundición de fierro............... ss e ME - 
32 Fabricas de sulfato de fierro y 
COMTE occ ccoo... Comtaminación de las aguas 1—2 
33 Fundición y broncerías...... .. Contaminación del aire...... 4 
34 Fundición y laminación de fie- 
o as contaminación del alre../.: 4 


Art. 3.2 Los establecimientos industriales que no se encuentren indi- 
cados en esta enumeración y cuyos residuos sean nocivos se incluirán pos- 
teriormente por decreto supremo, previo informe de la Oficina de Control 
a que se refiere el artículo 28. 


TíruLo I1.—DisPosICIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 


Art. 4.2 De acuerdo con lo establecido en los artículos 1.2 y 2. de la 
Ley número 3,133, los establecimientos industriales, sean mineros, meta- 
lúrgicos, fabriles o de cualquiera otra especie, no podrán vaciar los resi- 
duos provenientes de la explotación que contengan sustancias nocivas al 
riego o a la bebida, en ningún acueducto, cauce natural o artificial que 
conduzca aguas, o en vertientes, lagos, lagunas o depósitos de agua, sin la 
autorización del Presidente de la República. Igual autorización será nece- 
—garia para los establecimientos ubicados en las poblaciones o vecindades 
de ellas, cuyos residuos produzcan humos o emanaciones que contaminen 
el aire o puedan dañar las alcantarillas o cualquiera otros sistemas de de 
sagúe, aún cuando no contenga sustancias nocivas a la bebida o al riego. 

Art. 5.2 Para proceder a la instalación de establecimientos industria- 
les comprendidos en las categorías de este Reglamento, los interesados de- 
—berán presentar al Presidente de la República una solicitud de permiso, 
por intermedio del Gobernador del Departamento en que hubieren de ubi- 
——CArSe. 

Art. 6.2 A la solicitud de permiso deberá acompañarse: 

a) Una memoria explicativa de la industria que se trata de poner en 
explotación, con indicación de la clase de residuos que va a originar. 

b) pIORcOunienptos de do o neutralización de los residuos que 


3 ten juzgar de « su a 

4 c) Cantidad aproximada de materias primas que se elaborarán por 
año, con indicación de la cantidad máxima por día. 

| d) Indicación del punto en donde se evacuarán los residuos. 
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e) Cantidad aproximada de residuos que se producirán en la explota- 


ción durante el año y la cantidad máxima por día, indicando el número - 


de horas de funcionamiento. 

f) Planos y detalles a escalas convenientes para juzgar tanto de la 
seguridad v eficacia de las instalaciones destinadas al tratamiento de los 
residuos, cemo de la ubicación del establecimiento respecto a los predios 
colindantes. 


Art. 7.2 Presentada la solicitud, en la forma dispuesta en el artículo 


anterior, el Gobernador del departamento ordenará su publicación íntegra 
o en extracto por cuenta de! interesado en el periódico de mayor circula- 
ción de la ciudad cabecera, por tres veces consecutivas. 


Art. 8.2 Los que se crean perjudicados con los residuos de la indus: | 


tria podrán reclamar ante el Gobernador con las pruebas que justifiquen 
su reclamo; este funcionario pondrá el reclamo en conocimiento del inte- 
resado y, con lo que exponga o no, dentro del plazo de diez días, elevará 
la solicitud al Ministerio de Industria y Obras Públicas para su resolución. 

Art. 9.2 El Gobernador informará sobre la conveniencia o inconyve- 
niencia de la evacuación de los residuos, previo informe del ingeniero de 
la provincia, y elevará todos los antecedentes al Ministerio de Industria y 
Obras Públicas para su resolución. 

Art. 10. La concesión del permiso para la evacuación E los residuos 
industriales a que se refiere el artículo 2., y la aprobación del sistema de 
depuración, corresponderá al Ministerio de Industria, previo informe de la 
-Oficina de Control. 

Art. 11. La Oficina de Control vigilará las obras destinadas al proce- 
dimiento de neutralización o depuración. 

Art. 12. Antes de ponerse en explotación el establecimiento indus- 
trial, se dará aviso al Ministerio de Industria y Obras Públicas, a fin de 
que, previo informe de la Oficina de Control, se dé la autorización corres- 
pondiente. 

Art. 13. Durante el período de explotación, la Oficina de Control ins- 
peccionará el establecimiento en lo que se relaciona con la producción y 
depuración de los residuos. Si de esta inspección resultare que el procedi- 
miento adoptado no es eficaz, deberá el interesado proponer otro sistema 
que satisfaga las exigencias del artículo ... de la ley. | 


Art. 14. En los casos en que el procedimiento de depuración de los 


residuos no esté suficientemente experimentado, este permiso se otorgará 
sólo en el carácter de provisional. 

Art. 15. No se podrá cambiar ni aumentar la explotación que haya 
sido autorizada, sin previo conocimiento de la Oficina de Control. 

Art. 16. Si se cambiare el sistema de explotación o se faltare a las 
condiciones en que se ha otorgado el permiso, el Presidente de la Repú- 
blica cancelará la autorización conferida. 


Esta medida podrá tomarse a petición de la Oficina de Control o de 


cualquiera interesado, previo informe de dicha oficina. 

Art. 17. Los propietarios, administradores o empresarios de los esta- 
blecimientos industriales instalados antes de la promulgación de la Ley 
núm. 3,133 de 4 de Septiembre de 1916, deberán solicitar del Presidente 
de la República el permiso necesario, de acuerdo con las disposiciones del 
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presente Reglamento, dentro del plazo de noventa dias a contar desde la 
fecha del decreto que lo apruebe. 
Art. 18. Los establecimientos mineros y metalúrgicos que después 


"del plazo de seis meses que fija el art. 7.2 de la Ley, o de la prórroga que 
les conceda el Presidente de la República, continuen evacuando sus resi- 


duos en contravención a lo dispuesto en los arts. 1.2 y 2.2 de la Ley, sin 
haber adoptado los procedimientos de depuración o neutralización, incu- 
rrirán en multa de ciento a mil pesos, y en caso de reincidencia, de qui- 
nientos a diez mil pesos, que establece el art. 4.* de la Ley. 

La Oficina de Control dará parte de estas infracciones a las Munici- 
palidades respectivas. 

Art. 19. Los demas establecimientos deberán cumplir con los arts. 1." 
y 2.9 de dicha Ley, dentro del plazo que fije el Presidente de la República, 
a petición de la Municipalidad respectiva. 

Transcurrido este plazo, los mencionados establecimientos incurrirán 
en las mismas muitas que establece el art. anterior. 

Art. 20. La cifra máxima de la tolerancia de los elementos ñocivos de 
los residuos, será fijada en cada caso por el Ministerio de Industria y Obras 


Públicas, previo informe de la Oficina de Control. 


Art. 21. Serán de cuenta de los industriales los análisis o investiga: 
ciones que sea necesario efectuar para conocer el grado de contamina- 
ción que producen los. residuos o de los resultados de los sistemas de de- 
puración. 

Art. 22. Los establecimientos mineros o metalúrgicos que necesiten 
construir tranques para la decantación de los relaves, no podrán utilizar 
para tal objeto. los cauces naturales o artificiales que conduzcan agua para 
la bebida o para el riego. 

En las quebradas que sólo accidentalmente conduzcan aguas se podrá 
autorizar la construcción de embalses, siempre que se hagan “obras defini- 


tivas para la desviación de ese caudal accidental. 


Art 23. Los propietarios, administradores o empresarios de tales es- 
tablecimientos someterán a la aprobación del Presidente de la República, 
en la forma que se indica en el art. 6.% el proyecto de embalse con 


-sus planos, memorias técnicas y demas antecedentes que permitan juzgar 


dela ubicación y de las condiciones de seguridad para que la obra no 


ofrezca peligro alguno de contaminación de las aguas y terrenos vecinos. 
Art. 24. Los residuos sólidos provenientes de los establecimientos in- 
dustriales, no podrán ser vaciados a los cauces naturales, artificiales o a 


depósitos de agua, según lo establece el art. 1.2 de la Ley, y sólo se per- 


mitirá almacenarlos en sitios convenientes en que no haya peligro de 


arrastre hacia las quebradas vecinas que conduzcan agua para la bebida o 
para el riego, o en quebradas que sólo accidentalmente puedan conducir 


aguas, siempre que se asegure su desviación total por una obra de carác- 
ter definitivo, 


Art. 25. Los residuos gaseosos o líquidos provenientes de la explota- 


ción de los establecimientos industriales ubicados en las poblaciones o en 


las vecindades de ellas, que contaminen el aire, deberán ser condensados 


O tratados por un procedimiento especial. 


Art. 26. En los casos en que no sea posible aplicar el tratamiento 
que indica el artículo anterior, el Ministerio de Industria y Obras Públicas, 
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previo informe de la Oficina de Control, fijará la distancia a que debe 
ubicarse la chimenea o el establecimiento, de las habitaciones: o centros 
poblados. de 

Art. 27. Los establecimientos als y metalúrgicos, cuyos residuos - 
sean evacuados a las alcantarillas de una población, deberán ser someti- 
dos a un procedimiento especial de neutralización a fin de evitar la des- 
trucción de las cañerías. - 

Igual medida se tomará en caso de que los residuos dificulten la explo- 7 
tación del sistema de tratamiento de las aguas servidas. : 


> 


Tíruro MML.—Dre La Isspección Técnica 3 

Art. 28. Mientras se crea el personal necesario para la inspección téc- 
nica de este servicio, las funciones que corresponden a la Oficina Técnica 
de Control en conformidad al presente Reglamento, estarán a cargo de la : 
Dirección General de Obras Públicas. 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de : 

las Leyes y Decretos del Gobierno.—Juan Luis SANTUENTES. EE: Soto- 
mayor. , 


CODIGO SANITARIO 


A 


De la higiene industrial 


Art. 97. No podrán instalarse dentro del recinto urbano de las pobla- 
ciones, las industrias que el reglamento sanitario califique de peligrosas, 

insalubres, o notablemente incómodas. 

Art. 98. Determinará el reglamento las condiciones higiénicas a que 
haya de sujetarse el trabajo, y especialmente el de las mujeres o menores 
de diez y ocho años, en los establecimientos industriales. 

Art. 99. Jl alcalde, previo informe del jefe de la Oficina de Hiviené 
donde la hubiere, ordenará la clausura de todo establecimiento en que se 
hayan infringido las disposiciones legales o reglamentarias; sin perjuicio - 
del derecho del dueño para ocurrir al juez, quien resolverá breve y suma- 
riamente, oyendo a las partes. 4 

- Art, 100. El alcalde o el jefe de la Oficina de Higiene podrá ordenar 
visitas de inspección a todo establecimiento industrial. 2 

Art. 101. Ll propietario o tenedor de un establecimiento que se opu- 3 
siere a la visita sanitaria ordenada por autoridad competente, incurrirá .en 
una multa de ciento cincuenta a trescientos pesos, que se doblará en caso 
de reincidencia. 3 
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OFICINA DEL TRABAJO 


Decreto que reorganiza la oficina 


Núm. 1 938.—Santiago, 4 de Noviembre de 1919. 


Teniendo presente que hasta la fecha no se ha dictado ninguna dispo- 


sición orgánica de la Oficina del Trabajo, y que es conveniente determinar 
las obligaciones de sus empleados. 


Decreto: 


Artículo 1.2 La Oficina del Trabajo tendrá a su cargo el conocimien- 


to y estudio de las cuestiones relativas a la legislación social y obrera y, en 


general, a las instituciones públicas y privadas que tengan por objeto me- 
jorar la condición moral, intelectual y material de los empleados y obreros 
de la industria, del comercio, de la minería, de la agricultura y de las ocu- 
paciones domésticas. 

Corresponderá especialmente a esta Oficina el estudio de las siguien. 
tes materias: 

1.2 Contrato de aprendizaje; contratos de trabajo individuales y co- 


lectivos, reglamentos de fábricas, talleres y faenas, organización y remu- 


neración del trabajo, salarios y accidentes del trabajo; 
2.2 Horas y duración de la jornada de trabajo, descansos, trabajos 


nocturnos, trabajo de la mujer y de los niños; higiene y seguridad del tra- 


bajo; industrias y trabajos peligrosos, insalubres e incómodos, prevención 
de los accidentes y enfermedades profesionales; 
3.2 Conflictos del trabajo, individuales o colectivos; colisiones, huel- 


gas y lockout; asociaciones profesionales, sindicatos, gremios y corpora- 
“clones, uniones y federaciones; sociedades cooperativas de producción; 


4.2 Previsión social. Ahorro y crédito popular, Mutualidades y socie- 
dades cooperativas de crédito y de consumo; seguros sociales contra la en- 
fermedad, los incidentes, la invalidez, la vejez, la viudez, la orfandad, la 
maternidad y el paro forzoso. Costo de la vida; 

5. Higienización de las habitaciones, protección al hogar obrer», pro- 
tección a la infancia. 

6.2 Acción para el desarrollo de la cultura y moralidad populares; 
obras post-escolares, centros obreros, sociedades de temperancia, de depor- 


tes y de recreación. 


Art. 2.2 La Oficina del Trabajo asesorará al Ministerio de Industria y 
Obras Públicas y a la administración eu el estudio de las medidas legales 


y administrativas que deban adoptarse para mejorar la condición mate- 
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rial, moral e intelectual de los empleados y obreros y propondrá las que 
considere necesarias para asegurar la fiel ejecución de las leyes sociales. 

Art. 3.2 Para la mejor atención de las materias que corresponde co- 
nocer a la Oficina del Trabajo, se agruparán éstas en seis secciones a A 
saber: 

1.2 Reformas legales. 

2.2 Estadística. 

3.2 Inspección del Trabajo. 

4.2 Accidentes del Trabajo. 

5.2 Higiene. 

6.2 Bolsas del Trabajo. 

Art. 4. En la sección de Reformas Legales se comprendera: 

1.0 El estudio de las reformas legales y medidas administrativas que | 
convenga adoptar para mejorar las condiciones del trabajo y la situación 
moral, intelectual y material de los empleados; 4 

2.0 La preparación de las leyes que reclame el adelanto social para 
prevenir los conflictos entre el capital y el trabajo; la redacción de los rea 
elamentos destinados a asegurar el cumplimiento de estas leyes; e 

3.0 El estudio del resultado de las leyes y disposiciones administrati- 
vas que interesen especialmente a los obreros y empleados, e indicar las 
reformas necesarias; E 

4.0 El estudio de la situación comparada de la legislación social obre- - 
ra, y la condición de los obreros y empleados en Chile y en el extranjero; 

5.0 La publicación mensual de un boletín que se titulará «Boletín de 
la Oficina del Trabajo», en que se darán a conocer los estudios practicados 
por la Oficina y se insertaran éstos concernientes a los salarios, costo dela 
vida, duración de la jornada de trabajo, huelgas y lockout, habitaciones a 
obreras, accidentes del trabajo, y, en general, todas las informaciones que | 
deba recojer la Oficina de Estadística; A 

6.2 Las consultas de los particulares y ada administrativas 
sobre la interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos relativas] 
al trabajo; redactar los formularios para el ejercicio de las acciones que: 

3 


- 


ITA 


E A 


SADA A AS 


competan a los damnificados. 
Art. 5.2 Por la sección de Estadística se recojeran y daclasih los 
datos e informaciones relativos: 
a) Monto de los salarios; duración de la jornada de trabajo, trabajos 4 
nocturnos, trabajo de las mujeres y de los niños, trabajo a domicilio; E 
b) Conflictos del trabajo; colisiones, huelgas y lockout; conciliaciones | 

y arbitrajes; y de sus motivos, duración y resultados; E 
c) Asociación profesional, sindicatos, federaciones, gremios, uniones E 
circulos obreros; 3 
dl) Cooperación, mutualidades de consumo, de crédito y de produc- - 
ción; : 3 
e) Paro forzoso; desocupación involuntaria, estadística de colocacio=" 
nes; e 
J) Accidentes del bo indemnizaciones, estadística de los seguros - 
e indemnizaciones de las reservas matemáticas y garantías constituidas 
por las compañías aseguradoras, seguro por invalidez, enfermedades, vejez, 
orfandad y viudez; 
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3 


E : 


3 y) Costo de la vida, informaciones comparativas del precio de subsis- 
tencias en Chile y en el extranjero, y 

E m) Habitaciones obreras, su precio y condiciones higiénicas. 

E Axt. 6.2 En la sección Inspección de Trabajo se comprenderá la ins- 

- pección y vigilancia directa del trabajo con el fin de asegurar el estricto 

3 cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas vigentes y de 

las que se dicten en lo sucesivo sobre la materia. 

Estará, en consecuencia, a su cargo reunir, coordinar y dar a conocer 

el resultado de las investigaciones practicadas sobre la aplicación de las le- 

yes sociales; estudiar las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y 

empleados y visitar los establecimientos industriales, fábricas y talleres a 

domicilio y, en general, todos los lugares donde trabajan obreros por cuen- 

ta agena, a fin de cerciorarse de que en ellas se da cumplimiento a las dis- 

posiciones legales o administrativas que se relacionan con las condiciones 

-de seguridad de la máquina e instrumentos de trabajo. 

Art. 1.2 En la sección Inspección se reunirán las informaciones y da- 

tos estadísticos que se encomienden a la Oficina y se harán las investiga- 

ciones especiales que sean necesarias, según las circunstancias. 

( Art. 8.2 La sección de Accidentes del Trabajo estará encargada de 

estudiar todo lo relativo a los seguros sociales y de cuidar de la correcta 

aplicación de la ley y regla mento sobre la materia. 

Se encargará, especialmente: 

1.0 Velar por que se paguen las indemnizaciones legales en los casos 

de accidentes del trabajo; | 

2. Cuidar de que se proporcione a las víctimas de accidentes, la asis- 

tencia médica y farmacéutica que sea necesaria para garantir el éxito del 

tratamiento o para atender las consecuencias de las lesiones; 

3.2 Vigilar el cumplimiento de los reglamentos especiales sobre asis- 

tencia hospitalaria sobre las víctimas de accidentes del trabajo; 

4. Velar por que los patrones, en caso de cesar en el ejercicio de su 
Industria, depositen en la Caja Nacional de Ahorros o en la Caja de Ahio- 

—rros de Santiago, el capital respectivo de las rentas o pensiones adeudadas 

a sus obreros, víctimas de accidentes del trabajo, o a los deudos de éstos 
'con derecho a ser indemnizados; 

E 9.2 Iuspeccionar y controlar el fancionamiento de las compañías de 

> peeuros en cuanto diga relación con las operaciones ua a los acciden- 


| E emáticas; 

- Preparar los reglamentos especiales que sean necesarios para la 
aplicación de la ley sobre accidentes del trabajo y reformas que se consl- 

dere conveniente introducir en los que actualmente rijen; y 

27.2 Asesorar gratuitamente a los obreros en las consultas que éstos le 
sometan sobre sus derechos a las indemnizaciones legales y asistirlos en la 


> 05 9.2 La sección Higiene atenderá a lo relacionado con la salubri- 
dad de talleres y lugares de trabajo, la creación de las salas, la evacuación 
al exterior de los polvos y emanaciones insalubres y por la salubridad de 
las habitaciones y cuidará de la inocuidad de los alimentos, bebidas, con- 
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servas y demas que se suministren a los obreros o se fabriquen para el 
comercio en los establecimientos industriales faltando a las reglas higiéni- 
cas establecidas. ; 

Cuidará especialmente del cumplimiento de las leyes y reglamentos 
relativos a la salubridad e higiene y a la correcta aplicación de las leyes 
sobre descanso dominical, habitaciones obreras, salas-cunas, sillas y otras 
que se dicten en lo sucesivo. . 

Art. 10. La sección Bolsas del Trabajo tendrá a su cargo la colocación 
gratuita de obreros y empleados y el estudio de todas las materias relacio- 
dadas con la desocupación y el paro forzoso. 

Le corresponderá especialmente: 

1.2 Coordinar las ofertas y demandas de trabajo que hagan los patro- 
nes, empleados y obreros; 

2.2 Tomar notas de las estipulaciones contenidas en los contratos de 
trabajo entre patrones y obreros, tomando nota de las estipulaciones sobre 
salario, sean estos a trato, a tarea o a jornal, del pago por horas de trabajo - 
extraordinario, del pago de salarios en dinero, de la duración de la jorna- 
da, desahucios, de las horas de descanso y de las indemnizaciones por 
gastos de transporte de regreso de los obreros y sus familias al lugar de su 
anterior residencia donde fueron contratados; : 

3.0 Velar por el cumplimiento de los contratos en el número anterior. . 

Art. 11. Los patrones o sus representantes suministrarán a la Oficina. 
del Trabajo los datos que les pida sobre organización, reglamentación del 
trabajo, bajo las sanciones prescritas por la ley 2 567, de 6 de- Diciembre 
de 1911. q 

Art. 12. Los patrones o sus representantes permitirán a los inspecto- 
res de la Oficina del Trabajo la entrada a los talleres y locales de trabajo, E 
bajo las sanciones establecidas en la ley. 

Art. 15. El empleado o inspector que revele los secretos profesiona- E 
les, industriales o comerciales, de que hubiere tomado conocimiento; incu- 
rrirá en el delito sancionado por el artículo 284 del Código Penal. z 

Art. 14. La Oficina del 'Prabajo podrá aceptar la colaboración de las 
delegaciones obreras que debidamente autorizadas, deseen coadyuvar en 
la obra de inspección de las fábricas de acuerdo con los reglamentos que 
sancione la Oficina. | 

Art. 15. Anexos a la Oficina del Trabajo foncionarán los Consejos 
del Trabajo, cuyas atribuciones serán: 38 

1.2 Auxiliar a la Oficina en el estudio de las diversas materias a que E 
se refiere el artículo 2.%, del presente decreto y prochtar: la mejor inteli- 
gencia entre patrones y obreros; y Y 

2.2 Constituir tribunales de conciliación y arbitraje para resolver las 
diferencias, que voluntariamente, le sometan industriales y obreros. k 

Art. 16. Habrá tantos consejos del trabajo como inspecciones reglo- 
nales se creen y cada consejo ejercerá sus atribuciones en las provincias A 
que correspondan a la respectiva inspección regional. 3 

Art. 17. Los consejos se compondrán de seis miembros designados * 
por el Presidente de la República, dos elegidos por las instituciones O so- 
ciedades representativas de los intereses patronales, y dos AN por s0- 
ciedades de empleados o sindicatos de obreros, 
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Presidirá los consejos, sin derecho a voto, el jefe de la Oficina del 
Trabajo, y cada inspector regional en los consejos de su zona respectiva. 
Un reglamento especial determinará las condiciones a que debe suje- 
tarse la designación de los miembros de los consejos, expresados en “el 
primer inciso de este artículo, como así mismo, la forma en que funciona- 
rán estos consejos. 
Art. 18. La Oficina del Trabajo tendrá el personal y las inspecciones 
regionales que le fije la ley de presupuestos. 
( Derógase el decreto número 1 630, de 12 de Septiembre último. 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e Insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno. —BANFUENTES.— Malaquías Concha. 


Colocación de obreros 


(Decreto que establece el servicio) 
- Sec. 1.2—Núm, 1 527.—Santiago, 18 de Agosto de 1914. 
Vistos estos antecedentes, y considerando: 


Que desde hace algun tiempo se deja sentir en nuestro país la nece- 
sidad de procurar la organización racional v adecuada del mercado nacio- 
nal del trabajo; 

Que por falta de esta organización no es posible hoy día prevenir o 
remediar con la debida oportunidad, los graves males sociales y económi- 
cos originados por la abundancia y escasez de mano de obra que alterna- 
_tivamente se observan en las distintas ramas de la producción; 

Que entre las medidas que pueden adoptarse con dicho objeto figura 
en primer término, por la eficacia y la rapidez en sus resultados, segun la 
experiencia de otros países, la creación de un servicio oficial y gratuito 
encargado de recibir y coordinar las ofertas y demandas de trabajo y de 
facilitar la colocación en las distintas industrias o faenas del país; 

58 Que ante la gravedad extraordinarias de la crísis general del trabajo 
provocada por las repercuciones económicas y financieras de la actual gue- 
rra europea, consideraciones superiores de interés público y de previsión 
social, aconsejan al Gobierno adoptar, sin pérdida de tiempo, todas aque- 
llas medidas útiles para regularizar la distribución y colocación de los 
Obreros desocupados, procediendo desde luego y dentro de los medios a su 
alcance, a la creación del servicio a que se ha hecho referencia, y 

E Teniendo, además, presente lo informado por la Dirección General de 
los Ferrocarriles del Estado, 
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Decreto: 


Zi Establécese un servicio oficial gratuito de colocación de obreros que 
funcionará bajo la dirección superior del Ministerio de Industria y Obras 
Públicas, en la forma siguiente: 

Artículo 1.2 Los jefes de las diversas estaciones de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado quedan encargados de recibir las ofertas y de- 
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mandas de trabajo que hagan los obreros y patrones de la localidad, con 
arreglo a los formularios que suministrará la Oficina del Trabajo. ] 
En la ciudad de Santiago dichas ofertas y demandas se harán en a 
Oficina del Trabajo. | 
Art. 2.2 En todas las Estaciones de los Ferrocarriles del Estado se co- 
locarán avisos en lugares visibles dando a conocer la existencia de este ser- 
vicio y las demás facilidades ofrecidas a los interesados. : 
Art. 3.2 Diariamente los jefes de Estación remitirán a la Oficina del 


y e Pi $ 
co A Li di 
RE A A DS 


de 


Trabajo los formularios que hayan sido llenados por los interesados. ls. 

Art. 4.2 En casos calificados el Ministerio podrá conceder a los obre- 
ros y sus familias que se trasladen de un punto a otro, rebajas hasta de 
50 2 en el valor de los pasajes por ferrocarril. pe 


Art. 5.2 Tanto los obreros como los patrones que utilicen este se 
cio de colocación, quedan obligados a llenar los formularios destinados a 
la formación de la estadística respectiva. 0 
Art. 6.2 La dirección, inspección y vigilancia inmediatas de todo lo 
relativo al servicio de colocación estará a cargo de la Oficina del Trabajo, 
sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Dirección General 
de los Ferrocarriles del Estado. de 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
jas Leyes y Decretos del Gobierno.—Barros Luco.—Enrique Zañartu P. 


Indemnizaciones por accidentes del trabajo 
Por cuanto, ete. 


Artículo 1.2 Los accidentes ocurridos a los obreros o empleados, por - 
el hecho o con ocasion directa del trabajo que ejecuten en las empresas a: 
que se refiere el artículo 3.%, dan derecho a una indemnización a cargo del 
patrono o jefe de la empresa en provecho de la víctima, del cónyuge so- 
breviviente y de los hijos legítimos, naturales o ilegítimos ya reconocidos. 
Exceptúanse los accidentes debidos a fuerza mayor extraña y sin re- 
lación alguna con el trabajo que el obrero o empleado ejecute, o produci= 
dos intencionalmente por éstos o provenientes de un delito o culpa grave - 
imputables a la víctima o a un extraño. En estos casos la prueba incumbe - 
al patrono. Podrán declarar como testigos los demás obreros o empleados - 
de la Empresa, no siéndoles a en este caso, la inhabilidad que es- 
tablecen los números 4.9 5.2 y 6.2 del artículo 347 del Código de Procedi- 
miento Civil, pudiendo el juez apreciar la prueba en conciencia. a 
Art 2.2 Para los efectos de esta ley, patrono o jefe de empresa en 
general es: cualquiera persona natural o jurídica que por cuenta propia. E 
o ajena tome a su cargo la ejecución de un trabajo o la explotación de 
una industria que se hacen bajo su inmediata dirección. 3 
El obrero-que de ordinario trabaja solo, no adquiere la calidad de 
empresario por el hecho de la colaboración accidental de otros obreros. A 
Es accidente a que se apliquen las disposiciones de esta ley: toda le- 
sión corporar sufrida por el obrero o empleado por el hecho o con oca- 
sión directa del trabajo que ejecuta, proveniente de la acción ¡Deo nOn y 


PREVISION SOCIAL 403 


violenta de una causa externa a la víctima y que le hubiere producido 
incapacidad para el trabajo. 


: Art. 3.2 Las industrias 6 trabajos a que se refiere la presente ley son 
las siguientes, siempre que sean de carácter permanente y ocupen mas de 
diez obreros: 

E: 1.2 Los trabajos de salitreras, salinas, canteras y demás minas de 
cualquier especie y los de las fábricas y talleres metalúrgicos; 

22.2 Los establecimientos o partes de establecimiento donde se produ- 
cen o se manipulan materias explosivas, inflamables, insalubres o tóxicas; 
y 3.2 Las empresas o faenas de carga y descarga; 


4.0 La construcción, reparación y conservación de obras públicas, de 
vías férreas, puertos, caminos, puentes, canales, diques, muelles, acueduc- 
tos y alcantarillados y otros trabajos similares; 

7 5. Las empresas de transporte por tierra, por mar y por ríos, la 
y canales navegables; y 

6.2 En general, las demás fábricas o talleres donde se hace uso de 
una fuerza cualquiera, distinta de la del hombre, y en las faenas agrícolas 
que se encuentren en la misma condición. 
| Art. 4.0 Para los efectos de las indemnizaciones a que tienen dere- 

cho los obreros o empleados, los accidentes se clasifican en alguna de las 
categorias siguientes: 

1.2 Accidentes que producen la incapacidad temporal; 

2.0 Accidentes que producen la incapacidad permanente, total o par- 
cial; y 

3.2 Accidentes que producen la muerte. 

Art. 5.2 El patrono pagará la asistencia médica y los gastos de botica 
] de la víctima de un accidente hasta que ésta se encuentre, según informe 
2 médico, en condiciones de volver al trabajo o comprendida en alguno de 

los casos de incapacidad permanente. 
3 A este efecto el empresario podrá, durante el tratamiento del obrero 
o empleado, designar un médico que informe sobre su estado. 
Esta designación, aprobada por el juez de subdelegación del lugar en 
- que acaeció el suceso, permitirá a dicho médico visitar a la víctima del 
_ accidente en presencia del médico que la asista, las veces que estime ne- 
 cesario. 
Si el empleado u obrero se negare a recibir la visita del médico de- 
signado, se suspenderá, por resolución del juez de letras en lo civil del 
- departamento, el pago de la indemnización. 
E La víctima puede hacer la elección del médico y de la farmacia, pero, 
en este caso, el patrono sólo está obligado a sufragar los gastos de asisten: 
cla que el juez determine prudencialmente, según la naturaleza dei acci- 
- dente. 
3 Si el empleado u obrero fuere asistido en un hospital, el empresario 
deberá contribuír al sostenimiento de los gastos del establecimiento con la 
cantidad que fijen los reglamentos y hasta tres pesos por día. 
En caso de muerte, el patrono deberá, además, pagar los gastos de 
entierro, hasta la suma de cien pesos. 
$e. - Art. 6.2 Los obreros o empleados, víctimas de accidentes, tienen de- 
E eco a las siguientes indemnizaciones: 
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1.0 A la mitad de su jornal, desde el día en que tuvo lugar el acci- 
dente, basta el día en que se halle en condiciones de volver al trabajo, sl 


la incapacidad es tex poral; 
2.2 A una pensión vitalicia, igual a la mitad del salario anual si la 


incapacidad es permanente total; y 


3.2 A una indemnización que no exceda del salario de dos años sl la | 


incapacidad es permanente parcial. 

Art. 7.2 La obligación del patrono en cuanto al pago de la pensión 
cesa si, declarada por sentencia de término, la incapacidad permanente 
total o parcial, recupera la víctima su salud en forma de quedar hábil para 
ganarse la vida. | 

Art. 8.2 Si el accidente produjere la muerte, los deudos espresados 


en el artículo 1.2 tendrán derecho a ¡nde ón en conforimidad a las 


reglas siguientes: 


1.2 El viudo inhabilitado para el trabajo, no divorciado ni separado 


de bienes, gozará de una renta anual vitalicia jgual al veinte por ciento 


del Ea o anual de la víctima; 


2.2 La viuda, no divorciada por su culpa y no separeOn de bienes po 


causa distinta del divorcio, tendrá igual renta. 
3.2 El conyuge sobreviviente no tendrá derecho a renta alguna sl al 


matrimonio se hubiere verificado despues del accidente y perderá 2 renta 


de que goce si contrajese segundas nupcias; 

4.2 Los hijos legítimos menores de dieciseis años y que vivían a es- 
pensas de la víctima, podrán reclamar, hasta que cumplan esa edad, una 
pensión anual igual al treinta por ciento del salario anual, sl hubiere cón- 


yuge con derecho a renta vitalicia, e igual al cincuenta por ciento en caso 


contrario. | 
La pensión será divisible entre los hijos por iguales partes; 
5.2 En ningún caso la pensión de un hijo excederá del veinte por 
ciento del salario del padre; | 
6.0 S1 el obrero dejare hijos naturales menores de dieciseis años y 


que vivían a sus espensas, estos tendrán los mismos derechos que los hijos - 


legítimos y, concurriendo con ellos, se dividirán la pi por cabeza, 
sin distinción entre legítimos y naturales. 


7.2 Los hijos ilegítimos reconocidos por la víctima seguirán gozando 


de la pensión alimenticia que les estuviere asignada; pero limitada al veln- 
te por ciento del salario, si fuere mayor que esta cuota. Esta pensión se 


descontará de la que corresponda a los demás deudos, a prorrata del dere- 


cho de cada cual. 


Art. 9.2 Las rentas anuales que establece esta ley se pagarán. por duo- 


décimas partes el día 1.2 de cada mes. 


Art. 10. La fijación del salario, que en su totalidad o en parte no se. 
perciba en dinero, corresponde al juez con e a las circunstancias en 


que se efectúe el trabajo. 


Para los efectos de esta ley, se entiende por salario anual el jornal | 4 
que ganaba el obrero el día del accidente multiplicado por trescientos o el 


sueldo mensual del empleado multiplicado por diez. 


Sí el jornal del obrero fuese variable, se tomará como base para fijar 


A da o la renta, que debe pagarse con arreglo a los artículos 


o y 8.9 el jornal medio de los días de trabajo del obrero durante el mes E 
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que haya precedido inmediatamente al accidente, comprendido el día en 
que éste tuvo lugar. 

El salario o sueldo anual no se considerá nunca mayor de dos mil 
cuatrocientos pesos ni menor de seiscientos, aun tratándose de obreros 0 
aprendices que no reciban remuneración. 

Los beneficios de esta ley aprovechan a los obreros o empleados que 


“tengan una remuneración mayor sólo hasta la concurrencia del máximum 


fijado en el inciso anterior. 
Art. 11. Las obligaciones establecidas en los artículos anteriores pue- 
de cumplirlas el patrono, asegurando el riesgo profesional del obrero o 


empleado en una asociación mútua o una sociedad chilena de seguros que 
_reuna las condiciones de garantía que establezca el reglamento respectivo. 


Las indemnizaciones que paguen dichas asociaciones o sociedades 
servirán de abono a las pensiones decretadas por el juez si fueren meno- 
res que éstas. 

Art. 12. El capital que represente las rentas establecidas en esta ley, 
conforme a los cuadros de mortalidad y demás condiciones que el Presi. 
dente de la República determine en el reglamento respectivo, será exigible 
si el patrono cesa en el ejercicio de su industria, por cualquiera causa, y 
deberá ser depositado en una de las Cajas de Ahorros establecidas por la 
Caja de Crédito Hipotecario. 

Sin embargo, el patrono o sus herederos podrán exonerarse de esta 
obligación, constituyendo una hipoteca que garantice el pago de la renta. 

El patrono, en cualquier momento, puede eximirse de la obligación 
de pagar la renta depositando el capital que la representa, con arreglo alo 


dispuesto en el inciso 1. 


Art. 13. Todo accidente que pueda ocasionar la incapacidad para el 
trabajo por mas de cuatro días o la muerte de la víctima, debe denunciar- 
lo el patrono o su representante, en el término de cuarenta y ocho horas, 
al juez de subdelegación del lugar en que acaeció el suceso. 

La misma denuncia puede hacerla la víctima o cualquiera persona 


del pueblo, si el patrono no lo hiciere dentro del plazo indicado. 


La denuncia contendrá el nombre y domicilio del patrono, de la víc- 
tima y de los testigos que hubieren presenciado los hechos o tenido cono- 
cimiento de ellos, el salario que ganaba la víctima y, en cuanto fuere po- 
sible, la edad y el estado civil de ésta, la hora y cireunstancias en que se 


produjo el accidente y la naturaleza de él. 


El juez de subdelegación trasmitirá la denuncia dentro del plazo 
de cuarenta y ocho horas al juez letrado en lo civil del departamento, con 
una información que levantará en el lugar mismo del accidente y en aquel 


en que se encuentre la víctima, con el fin de indagar: 


1.2 La causa, naturaleza y circunstancias del accidente: 

2.2 Las personas víctimas y el lugar en que se encontraban y su 
edad; 

3.2 La naturaleza de las lesiones; 

4.2 Las personas que, en esos casos, tengan derecho a una indemni- 
zación, lugar y fecha de su nacimiento; 

5.0 El jornal y sueldo de la víctima. 

Esta denuncia servirá de base para las diligencias judiciales a que 
diere origen la presente ley. 
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Art. 14. Las reglas establecidas por los juicios sumarios en el título 
XII del libro 1II del Código de Procedimiento Civil, se aplican a las accio- 
nes a que esta ley se refiere, con escepción de lo dispuesto en el inciso 7 
del art. 838. , , a 
Los obreros y empleados gozan en estos juicios del privillegio de 2 
pobreza. E 
El juez puede ordenar, si encuentra eno plausible, que se dé 
al demandante, durante la secuela del juicio, una pensión provisional que 
no exceda de la mitad del salario de que gozaba en el día del accidente. - 
La resolución judicial a este respecto es apelable sólo en el efecto devo- 
lutivo. 

El obrero o empleado está obligado a la devolución de la pensión 
provisional siempre que, vencido en el juicio, se declare que ha procedido 
de mala fe. 

Art. 15. Los accidentes ocurridos en los casos a que esta ley se re- 
fiere, no dan derecho a perseguir otra indemnización que la que ella mis- 
ma establece. 

No obstante, si se pudiere probar al patrono dolo o culpa grave, 
podrá reclamar la indemnización con arreglo a las leyes comunes, aber i 
donando los derechos conferidos por esta ley. 

Si el accidente fuere imputable a un extraño, las personas con dere- 
cho a ser indemnizadas, según el art. 1.2 podrán dirigir su acción contra 
aquel para la plena indemnización conforme al derecho común, y si, en 
tal caso, obtuvieren sentencia favorable, quedará libertado el patrono de 
la responsabilidad que le impone esta ley por actos de un extraño cometi- 
dos sin dolo o culpa grave. 

El patrono tendrá acción contra los extraños causantes del accidente 
para el solo efecto de que le indemnicen lo que, por su hecho o culpa leve, 
tuviere que pagar con arreglo a esta ley. * , 

Art. 16. Los créditos a que se refiere esta ley serán considerados, en 
caso del concurso del patrono, comprendidos en el núm. 4. del art. 2ATz 
del Código Civil. 

Art 17. Los derechos que esta ley concede a ps obreros y empleados, 
así como las indemnizaciones y rentas a que den lugar, no pueden renun: 
ciarse, ni cederse, ni compensarse, ni embargarse, y, en acnón es nulo 
todo acto contrario a las disposiciones de esta ley, a E 

No obstante, las indemnizaciones o pensiones atrasadas podrán re: 
nunciarse o compensarse; y el derecho de demandarlas, trasmitirse por 
causa de muerte, venderse o cederse, sin popa de la prescunaoa que 3 
competa al deudor. 3 

Art. 18. Las acciones para reclamar las indemnizaciones o rentas 
a que se refieren los artículos 6. y 8.2 de esta ley, prescriben en el tér- 
mino de un año, a contar desde la fecha de la denuncia ordenada en els 
artículo 13. 3 

Art. 19. La presente ley empezará a regir seis meses después de su. 
publicación en el Diarito Oficial. A , 

En esta fecha quedará derogado el artízulo 28 de la ley núm. 2,846, de 
26 de Enero de 1914, sobre administración y servicio de los Ferrocarriles 
del Estado; pero los artículos 10 y siguientes de la ley núm. 2,498, de 1.2 de | 
Febrero de 1911, que establece la jubilación de los empleados de la mis- 
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ma Empresa y el derecho de montepío para sus deudos, vaa en 
vigor, y con arreglo a ellas se determinarán las indemnizaciones a que 
tengan derecho, de conformidad con la presente ley, la víctima de un ac- 
- cidente, su cónyuge y sus hijos; las demas personas a que aquellas leyes 
se refieren, sólo tendrán la acción que acuerda .el título XXXV, libro IV 
3 3 del Código Civil. 
: El Presidente de la República dictará los reglamentos necesarios para 
la ejecución de la presente ley. 

Y por cuanto, etc.—Santiago, 27 de Diciembre de 1916.—Juawx Lurs 
- SANFUENTES. — Enrique Zañartu P. 


q 
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Reglamento General de la Ley sobre indemnizaciones 
por accidentes del trabajo 


Núm. 2 323. —Santiago, 19 de Junio de 1917.—En uso de la facultad 
que me confiere el número 2 del artículo 13 (82) de la Constitución y el ar- 
tículo 19 de la Ley número 3 170, de 27 de Diciembre último, y teniendo 
- presente lo informado por la Oficina del Trabajo, 


o 


Apruébase el siguiente Proyecto de Reglamento General para la apli- 
cación de la Ley Núm. 3 170, de 27 de Diciembre de 1916, sobre indem- 
“nizaciones por accidentes del trabajo: 


CAPITULO I 
3 Disposiciones generales 
DeL ACCIDENTE 


tono: 1.2 De conformidad a lo preceptuado por la Ley y para los 
efectos del derecho a las indemnizaciones, entiéndese por dente toda 
lesión corporal orgánica o funcional, sufrida por el empleado, obrero o 
- aprendiz a causa o con ocasión directa de su trabajo y que tenga por con- 
secuencia la muerte o una incapacidad cualquiera de la víctima para el 
ejercicio de su profesión o labor habitual. 
2 Art.2. En virtud del concepto definido en el artículo anterior, no 
Miitoyon accidentes del trabajo, ni dan, per lo tanto, ningún derecho a 
las indemnizaciones que la Ley acuerda: 
1. Los accidentes causados por fuerza mayor extraño y sin relación 
alguna con el trabajo que el empleado u obrero ejecuta. 
2.2 Los que se deban a una culpa grave o delito de la víctima. 
3.9 Los que sean imputables a culpa grave o delito de un tercero, en- 
tendiéndose por tal toda persona absolutamente extraña a la explotación, 
esto es, que no sea patrono, empleado, obrero o aprendiz de la industria o 
- trabajo en que el accidente ocurra. 
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4.2 Las enfermedades profesionales, sin distinción alguna y aún cuan- 
do sean contraídas de una manera directa e indudable do el ejercicio de 
la profesión o trabajo de la víctima. ( 

No obstante, y a los efectos generales de la Ley, se presumirá que el 
patrono es responsable de cualquier accidente, de carácter industrial o 
profesional, ocurrido entre sus empleados, obreros o aprendices; y en todo 
caso, será el patrono el que para eximirse de responsabilidad deberá pro- 
bar que el accidente se encuentra comprendido en alguna de JAR excepcio- 
nes señaladas en el inciso anterior. 


DEL PATRONO 


Art. 3.2 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2. de la Ley, en- 
tiéndese, en general, por patrono, el particular o la Compañía, Sociedad o 
Institución, pr opietario de la industria u obra donde el trabajo se preste. 

Estando contratadas la explotación o ejecución de la industria.u obra, 
o de parte de ellas, se considerará como patrono al empresario, sub: em- 
presario 0 contratista que, bajo su exclusiva responsabilidad, haya susti- 
tuído al propietario en la dirección y vigilancia de los trabajos. 

Los artesanos u obreros que de ordinario trabajan solos, no adquieren 
la calidad de patrono por el hecho de recurrir a la colaboración accidental 
de otros obreros y aún cuando el número de éstos pase de diez. Sin em:- 
bargo, no se reputará en ningún caso colaboración accidental la que se 
preste por once o más obreros auxiliares para la explotación o ejecución 
de industrias u obras que están sometidas a la eS con arreglo a lo dis- 
puesto en el artículo 22 de este Reglamento, 


DEL OBRERO 


Art. 4. Para los efectos de la Ley y del presente Reglamento se com- 
prende bajo la denominación genérica de obrero, a toda persona que en 
las industrias o empresas a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley, y en 
virtud de un contrato verbal o escrito, desempeñe una ocupación o realice 


un trabajo, en calidad de empleado, obrero 0 aprendiz, sea a sueldo, sea a 


salario fijo o a destajo y aún cuando no perciba remuneración alguna por 
Sus servicios. 


DEL SALARIO 


Art. 5.2 Con arreglo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley, en- 
tiéndese en general por salario la remuneración o remuneraciones efecti- 
vas que gane el obrero, en dinero o en otra forma, por cuenta del patrono 
a cuyo servicio esté cuando el accidente ocurra, ya sean aquéllas en con- 
cepto de salario fijo o a destajó, ya por horas extraordinarias, o bien, como 
primas, gratificaciones, participación en los beneficios o de cualquier oNEO 
modo. | 


base: 


Art. 6.2 Para el cómputo de las a legales servirá de - 
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y 1.2 El salario que ganaba el obrero el día del accidente, cuando se 
trate de indemnizaciones por incapacidad temporal; y 
2,9 Jil salario anual del obrero, en las indemnizaciones por muerte e 
incapacidades permanentes. 

Art. 7.2 Si en el día en que ocurrió el accidente, el obrero ganaba un 
salario fijo, estipulado por día de trabajo y sin otra remuneración suple- 
mentaria, este salario será el que sirva de base para fijar la indemnización 
diaria o para determinar el salario anual, en la forma indicada en el ar- 
tículo 10 de este Ec amento j 

Art. 8.2 Si el salario del obrero fuere variable o a destajo, el salario 
al día de base se determinará dividiendo la remuneración total percibida 

en el mes que precede al accidente, comprendido el día en que éste tuvo 
lugar, por una cifra igual al número de días que el obrero haya trabajado 
efectivamente durante el mes indicado. En los casos en que el obrero no 
hubiere completado un mes al servicio del patrono o responsable del acci- 
dente o no fuere posible hacer la liquidación del trabajo a destajo, el sala- 
ric de base se determinará por un procedimiento análogo, esto es, de mo- 
do que corresponda al término medio de la remuneración total, que el 
obrero recibía por día de trabajo efectivo, mientras estaba al servicio del 
patrono. 
| Art. 9. La:'remuneración total a que se refiere el artículo anterior, com- 
prende, a mas del estipendio o salario fijo o a destajo las primas por eco- 
nomía, rapidez o buena ejecución del trabajo; las indemnizaciones de resi- 
dencia; el precio de las horas suplementarias; las participaciones en los 
beneficios y en general, cualquiera otra retribución accesoria cuando tenga 
un carácter normal en la industria o trabajo de que se trate. 

Art. 10, El salario anual que se tomará como base para fijar las i1m- 
"demnizaciones por muerte o incapacidades permanentes, se obtendrá mul- 
tiplicando por 300 el salario diario determinado, según los casos en la for- 
ma que establecen los artículos anteriores. 

Art. 11. JEl salario que el obrero perciba en su totalidad o en parte 
en especies, tales como alimentos, ropa, combustible, alumbrado, uso de 
habitación, o en otra forma cualquiera que no sea dinero, se determinará 
con arreglo a las circunstancias en que se efectuaba el trabajo, atendieydo 
> E ncinainente al valor en la localidad de las especies suministradas y a 
la tasa de los salarios para los obreros de la misma condición en trabajos 
z “iguales y, en defecto de éstos, en los trabajos que tengan mas analogía con 
3 el ES haya ocasionado el atcmiénte: 
| - Art. 12. Para el cómputo delas indemnizaciones a que tengan de- 
recho los empleados a sueldo, el salario de base ee fijará de la siguien- 
te manera: 


LA 


$ 


RN OZ NA 


En LAA 


yr ES De 
PI 


+ 
eo 


PARA A 


+ 1.2 El salario diario, dividiendo por 30 el sueldo mensual del em- 
pleado; y 

20 2.2 El salario anual, multiplicando por 10 el sueldo mensual. 

E. Art. 13. Si el sueldo que ganaba el empleado era variable o se paga- 


ba en su totalidad o parcialmente en especies, se aplicarán a la fijación del 
salario de base, anual y diario, en lo que no sean incompatibles, las re- 
- glas establecidas anteriormente para determinar el salario de los obreros 
en casos análogos. 


j M , 
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Art. 14. En ningún caso, las indemnizaciones acordadas por la Ley 
se computarán sobre un sueldo o salario mayor de $ 2,400 al año, o de 
$ 8 por día de trabajo. 

Los empleados u cbreros que ganaren mas de $ 2,400. ¿nales o de 
$ 8 al día, sólo tendrán derecho a las indemnizaciones legales hasta con- 
currencia del máximum señalado. : 

Art. 15. En ningún caso tampoco las indemnizaciones e se com- 
putarán sobre un sueldo o salario menor de $ 600 anuales o de 3 2 por: 
día de trabajo. | 

Sobre la base de este salario mínimo se fijará la indemnización que 
corresponde a todo empleado, obrero o aprendiz, que al ocurrir el acci- 
dente, ganaba un sueldo o salario menor o no percibía remuneración 
alguna. | : 

De LAS INCAPACIDADES 


Art. 16. Para los efectos de las indemnizaciones legales, las incapaci- 
dades resultantes de los accidentes del trabajo se clasificarán en algunas 
de las categorías siguientes: 

1.2 Incapacidad temporal; ; 
22 Incapacidad permanente parcial o, simplemente, incapacidad re- 
laliva; y | 0 

3.2 Incapacidad permanente total. o, simplemente, incapacidad ab-- 

E 3 
Art. 17. La clasificación de las incapacidades se lara con arreglo a 
las normas siguientes: y 

1.2 Son incapacidades temporales las que imposibilitan, total o par-- 
cialmente, a la víctima para reanudar el ejercicio de su profesión o traba- 
jo habitual, durante el tiempo requerido para la completa curación de las 
lesiones sufridas. , 

La incapacidad temporal será apreciada como prolongación de las. 
consecuencias patológicas ocasionadas por el accidente y su concepto reji- 
rá mientras el obrero no se halle en condiciones de volver al trabajo, O 
comprendido en alguno de los casos de incapacidad permanente. E 

s 2, Bon incapacidades relativas las que determinan una disminución. 
parcial, pero definitiva, de la capacidad de trabajo de la víctima. 

La incapacidad relativa deberá calificarse necesariamente atendiendo - 
a la disminución de capacidad de trabajo de la víctima con relación a su 
oficio o profesión habitual y no al trabajo accesorio o accidental que aques 
lla ejecutaba en el momento de ocurrir el accidente. > 

Entre las lesiones que cunstituyen incapacidades relativas, se com-. 
prenden principalwente las que se indican a continuación: ; 

a) La pérdida de la extremidad superior derecha, en su totalidad o en E 
sus partes esenciales, considerándose como tales la mano, los dedos de la. 
mano en su totalidad aunque subsista el pulgar, o en igual caso, la pérdi- 
da de todas Jas segundas o terceras falanjes y la sola pérdida completa. del 
pulgar. 3 

b) La pérdida de la extremidad superior izquierda, en su totalidad o 
en sus partes esenciales, considerándose partes esenciales la mano y los 
dedos de la mano en su totalidad. 3 
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c) La pérdida de una de las extremidades inferiores, en su totalidad o 
en sus partes esenciales, conceptuándose como parte esencial el pié, y en 
- éste, los elementos absolutamente indispensables para la sustentación y la 
progresión. 
-—d) Las afecciones del sistema nervioso, sean centrales o periféricas 
que determinen la anulación funcional de alguna extremidad o de partes 
esenciales de la misma, en condiciones que puedan considerarse análogas 
a las mutilaciones materiales a que se refieren las letras a, h y cante: 
riores. 
e) La cofósis o sordera completa. 
/) La pérdida o ceguera de un ojo. 
3 9) Las hernias inguinales o crurales simples o dobles, salvo que por 
- sus consecuencias puedan reputarse incapacidades absolutas, en conformi- 
- dad a lo dispuesto en el número siguiente. 
3 3.2 Son incapacidades absolutas las que imposibilitan al obrero de una 
manera definitiva o perpetua para todo género de trabajo, y principalmen- 
te, las que enumeran en seguida: 
y a) La pérdida total o, en sus partes esenciales, de las dos extremida- 
des superiores, de las dos inferiores, o de una extremidad superior y otra 
Inferior, conceptuándose para este fin, como partes esenciales, la mano y 
el pié. : 
-———b) La lesión fundamental del aparato locomotor, que determine con- 
“secuencias análogas a la mutilación de las extremidades a que se refiere la 
letra anterior. , 
Cc) Ea pérdida de los dos ojos, entendida como anulación del órgano o 
pérdida total de la fuerza visual. 
— d) La pérdida de un ojo, con disminución importante de la fuerza 
visual en el otro. 

e) La enagenación mental incurable. 

f) Las lesiones orgánicas o funcionales del cerebro o de los aparatos 
"circulatorio y respiratorio, ocasionadas directa o indirectamente por la 
acción mecánica de las maquinarias o elementos industriales y siempre 
que se reputen incurables. | 
y) La concurrencia de dos o más lesiones constitutivas cada una de 
Incapacidad parcial y que, valuadas en conjunto, puedan reputarse análo- 
gas en sus consecuencias a una incapacidad absoluta. E 
| Art. 18. Por regla general, la curación de la víctima será declarada 
por los médicos una vez que se haya obtenido la cicatrización de las lesio- 
nes i con arreglo a las siguientes conceptuaciones: 

a) Curación con incapacidad, cuando resulte incapacidad manifiesta, 
absoluta o relativa. 

bh) Curación sin incapacidad, en zaso contrario. | 

No obstante, si se tratare de incapacidades funcionales, en vez de 
orgánicas, podrá diferirse, a pedido de los médicos o del patrono, la decla- 
ración a que se refiere el inciso anterior, por el plazo que se estime nece- 
sario para obtener el restablecimiento de la función de las partes lesio- 
nadas. j | 

Art, 19. Corresponderá hacer la declaración a que se refiere el artícu- 
o anterior al médico que asisten a la víctima y, en caso de litigio, al mé- 
dico designado por el juez de la causa. 


5 
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Art. 20. Los médicos, que en cualquier carácter o circunstancia asis- 
tan a la víctima están obligados a expedir, entre otras y con la debida 
oportunidad, las siguientes certificaciones: 

1.2 En cuanto se produzca el accidente, la de hallarse el obrero inca: 
pacitado para el trabajo. 

2. En cuanto se obtenga la curación, la de hallarse E obrero en con- 
diciones de volver al trabajo o comprendido en alguno de los casos de 1n- 
capacidad permanente. 

3.2 En caso de incapacidad consecutiva, la calificación de dicha inca- 
pacidad en absoluta o relativa. 

4.0 In caso de muerte, la certificación de defunción. 


CAPITULO TI 
ÍIxDUSTRIAS O TRABAJOS SOMETIDOS A LA LEY 


Art. 21. Por regla general, están sujetos a la Ley de accidentes todas 
las industrias o trabajos de carácter permanente que por la forma, el obje: 
to o el riesgo de la explotación, se hallen comprendidos en algunas de las 
designaciones hechas en los números 1 a 6 del artículo 3.2 de la Ley. 

No obstante, exceptúanmse en primer término y de una manera ab- 
soluta: | 

1.2 Las industrias o trabajos de carácter trans sitorio y accidental, cual-: 
quiera que sea el númaro de obreros que ocupen; y - : 

2.2 Dentro de las industrias de carácter permanente, las que ocupen: 
un número de obreros que no pase de diez. 

Art. 22. Para los efectos de las excepciones establecidas en el segun- 
do inciso del artículo anterior, mo se considera en ningun caso como 1n- 
dustrias, obras o trabajos de carácter transitorio y accidental, los de explo- 
tación O ejecución discontinua pero periódica o temporal, tales como las 
faenas agrícolas, la construcción o reparación de edificios, los trabajos de. 
-Ccarga y descarga de buques y, en general, todos aquellos cuya actividad 
está sujeta a interrupciones provenientes, sea de la periodicidad de las es-. 
taciones, sea la naturaleza misma de la industria, obra o trabajo. 

Art. 23. Asimismo, se entiende por industrias o trabajos que ocupan. 
mas de diez obreros los que en cualquier momento, ya de una manera ha- 
bitual, ya por necesidades extraordinarias de la explotación, empleen 11 0 
mas obreros. Exceptúase únicamente y dentro de los límites señalados en 
el inciso final del artículo 3.9, el artesano u obrero que trabajando de ordi-. 
nario, sin la ayuda de otros obreros, recurre accidentalmente a la colabo- 
ración de obreros auxiliares para la ejecución de su trabajo o labor ha- 
bitual. 

Art. 24. Las industrias o trabajos a que se refiere el artículo 3.9 de 
la Ley, se clasifican en alguna de las categorías siguientes: ; 

1.2 Industrias o trabajos designados por el objeto de la explotación, ' 
en los números 1.9, 3.2, 4.2 y 5.2 del artículo 3.2 de la Ley; , 

2.2 Industrias o trabajos designados por la forma de la a 
en el número 6.* del mismo artículo, o sea, las fábricas y talleres indus 
triales en general; y 


j 
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| 3.2 Industrias o trabajos designados por el riesgo especial de la ex- 
plotación, esto es, los establecimientos o partes de establecimientos y las 
faenas agrícolas señaladas en los números 2, y 6.2 del artículo 3. de la 
Ley 

Art. 25. Las industrias o trabajos de cada una de las categorías esta- 
blecidas en el artículo anterior están sujetas a la Ley en la forma y con- 
diciones que se indican en seguida: 

Las industrias o trabajos pertenecientes a la primera categoría, por 

el solo hecho de su objeto y cualesquiera que sean la forma o el riesgo de 
la explotación. 

Los de la segunda categoría lo están en general por el solo hecho de 
la forma de la explotación, exceptuándose únicamente las fábricas y ta: 
—Jleres industriales, donde vo se haga uso de máquinas movidas por una 
“fuerza distinta de la del hombre. 

Los de la tercera categoría lo están en razón del riesgo especial que 
implica la explotación: 

a) Las faenas peros, tan sólo si se emplean máquinas movidas por 
una fuerza distinta de la del hombre; y 
-——b) Las explotaciones o establecimientos de todo género o las partes 
de ellos en que se producen o se manipulan industrialmente materias ex- 
plosivas, inflamables, insalubres o tóxicas. 

Art. 26. En las industrias de la primera y segunda categoría la Ley 
se aplica al conjunto de la explotación y a todas las personas que, dentro 
del concepto definido en el artículo 4. puedan reputarse obreros de la 
- explotación de que se trate. 

a En las industrias o trabajos de la tercera categoría, la Ley sólo se 
aplica a las faenas, explotaciones o partes de explotación que presenten 

los riesgos particulares contemplados en las letras a) y b) del artículo an- 

terior. 

E No obstante, todos los accidentes del trabajo ocurridos en las faenas 
agrícolas, o en las explotaciones o partes de explotaciones a que la Ley se 

aplique, se considerarán como tales, para los efectos al derecho a la in- 
—demunización legal, aún cuando sean originados por una causa distinta de 

Jos riesgos particulares que presentan dichas faenas o explotaciones. 

Del mismo modo, se entenderá que uno y otro riesgo determinan in- 

-dependientemente la aplicación de la Ley, de tal modo que, quedan su- 
—jetas a ella las faenas agrícolas sólo por el hecho de emplear máquinas; y 
los establecimientos o explotaciones industriales o que participen de este 
Carácter, por el sólo hecho de que en ellos se produzcan o se manipulen 

sustancias explosivas, inflamables, insalubres o tóxicas y aún cuando no 
empleen máquinas movidas por una fuerza distinta de la del hombre. 

2 Art. 27. En las industrias o' trabajos designados por el objeto de la 
explotación se comprenden: 

A) Los trabajos mineros de cualquier especie, y particularmente: 

Las explotaciones salitreras. 

La de minas metalíferas. | 

Las de minas de:carbón y yacimientos de petróleo. 

Las de salinas, borateras y solfataras. 
a Las de arenas auríferas, piedras preciosas y minerales de fierro de 
a uvión: 
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Las de canteras de piedra, mármol, granito, bizas, arenas, arciia y 
otras sustancias similares. 

B) Las fábricas y talleres metalúrgicos, y especialmente: 

Los establecimientos de beneficio de minerales. : 53 

Los Altos Eornos. 

Las fábricas y talleres el emeaicos. 

C) Las empresas o faenas de carga v descarga, y especialmente: 

Los trabajos de carga y descarga de mercaderías en los puertos y en 
las estaciones de ferrocarriles. 

D) La construcción, reparación y conservación de obras públicas y 
privadas, y especialmente: 

De edificios, vías férreas, caminos, puertos, puentes, cal diques, <a 
muelles, acueductos, alcantarillas y otros trabajos similares. 3 

Los trabajos de desmonte, dragaje, sondajes y horadamiento de pozos. E, 
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Los trabajos de instalaciones de gas, de electricidad, de calefacción a 
de aguapotable, de teléfonos y telégrafos. > E 
e) Las empresas de transporte y acarreo por tierra y por agua, y es: y 
pecialmente: E 
Las empresas de ferrocarriles. EN 


Las empresas de tranvías urbanos o inter- urbanos. : 
Las empresas de ómnibus y automóviles para el transporte de pasa- E 
jeros y carga. A 
Las empresas de coches del servicio público. 
Las empresas de carretelas y carretones. de 
Las empresas de mudanzas. | 
Las empresas de pompas fúnebres. 
Las empresas o compañías de navegación marítima. e 
Las empresas de navegación interior por ríos, lagos y canales nave 
gables. A 
Los balseaderos. q 
Art. 28. En las industrias o trabajos designados por la forma de ex E] 
plotación, se comprenden: . 
F') Las fábricas y talleres a donde se haga uso de máquinas - 
movidas por fuerza distinta a la del hombre, y especialmente: 3 
Alcoholes, bebidas y sus preparaciones. —Fábricas de bebidas gaseosas, 
de cerveza, de licores, de chicha de manzana y las destilerías. za 
Alfarería, cerámica y vidriería.—Fábricas de vidrios y botellas Y tá , 
bricas de loza, blanca, negra y vidriada. 
Alimentos q y sus preparaciones.—Molinos, panaderías, pastelerías, con- 
fiterías, fábricas de dulces, de chocolate y caramelos, de galletas, refinerías 
de azúcar, de sal y de grasa, fábricas de fideos, de conservas de frutas y 


para “embutidos, y de e 
Fábricas a gas y usimas eléctricas. 
Astilleros. 8 
Confecciones y vestuarios. —Fábricas de ropa hecha, de camisas, de: 

cuellos, de corbatas, de corsées, de alpargatas, de sombreros, de colchones, 

de sobrecamas, de algodón bidrófilo y de impermeables. 
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3 Maderas y sus manufacturas.—Aserraderos, elaboración de maderas, 

carpinterías, tovelerías, fábricas de puertas y ventanas, de parquets, de 
-hormas para calzado, de molduras y marcos, de ataúdes, de cascos de sillas 
- de montar y de cajones (envases), 

Materiales de construcción —Fábricas de cemento, elaboración de yeso, 
fábricas de tubos y artefactos de cemento, de ladrillos a fuego y de ladri- 
llos de composición, marmolerías, ornamentos de yeso y elaboráción de 
tierras de colores. 

Materias textiles. —Fábricas de tejidos de punto y algodón, de paños, 

A tejidos de seda, de casimires y de medias, de jarcias y cordeles, de lino y 
-pasamanería. 

Metales y sus manufactur as.—Herrerías, fundiciones, hojalaterías, 
fábricas de clavos, de cocinas, de cajas de fierro, de tejidos de alambre, de 
tapas corona, de envases de lata, de ornamentos de metal, de grabados en 
metal, de cortinas metálicas, de catres, de herraduras, espuelas y frenos, 
de arados, de cañerias de plomo, de laminación de fier ro, de baldes galva- 
-nizados, talleres siderúrgicos, caldererías, cobrerías y broncerías, fábricas 
de cápsulas para botellas, 53 generadores de acetileno y de municiones y 
- platerías y Joyerías. ; 

Muebles. —Mueblerías. 
Papeles, impresiones y sus manufacturas. —Fábricas de papel y cartón, 
de papel estraza, imprentas y encuadernaciones, litografías, fábricas de 
—cartonaje, de libros en blanco, de sacos de papel y de serpentinas. 

Cueros, pieles y sus manufactur as.—Curtidurías, fábricas de calzado, 
talabarterías, peleterías, fábricas de maletas y artículos de viaje, de zapatl- 

llas y sandalias y de correas para transmisiones. 
| Productos químicos y farmacéuticos. — Fábricas de velas estearicas, de 
jalón, de aceite vegetal, de aceite animal, de fósforos, de pólvora, de espe- 
cíficos, de perfumes, de hielo, de almidón, de abonos artificiales, de pintu- 
ras y barnices, de oxígeno, de cola, de ácidos en general, de ácido sulfúrico 
y sulfuroso, de soda cristalizada, de vino de quina, de extracto de ulmo, de 
talco y de tinta para escribir. 
E Tabaco 1 y sus manufacturas.—Elaboración de tabaco, cigarros y ciga- 
3 rrillos. 
Vehículos y materiales de transporte.—Carrocerías. 
Industrias diversas.—Tintorerías, fábricas de espejos, de escobillas y 
- escobillones, de escobas, de: cambuchos para botellas, de velas para buques, 
de carpas y telones, de cuerdas y entorchados, de discos para gramófonos, 
de billares, de imágenes de yeso, de sommiers, de vitraux, de briquetas de 
carbón, de botones, de timbres de goma, de li britos de papel de fumar, de 
transparentes automáticos, de flores artificiales, de plumeros, de juguetes 
y frigoríficos. 
Art. 29. Eu las industrias o trabajos designados por el riesgo de la 
Ax plotación, se comprenden: 
G) Las faenas agrícolas en que se empleen máquinas, y especial- 
mente: 
Los trabajos de trilla y limpie de gTANOS. 
La elaboración de pasto aprensado. 

La destilación de alcoholes. 

Los trabajos de saneamiento, desmonte e irrigación artificial. 


Z 
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Las industrias auxiliares o accesorias de la agricultura, tales como 
molinos, mantequerías, queserías, fabricación de nue £n Conservas, etc. | 
Los saladeros y frigoríficos. | 

Las explotaciones forestales. 

Los aserraderos. | | 

H) Las explotaciones o establecimientos o las partes de ellas donde 
se fabriquen o se manipulen industrialmente productos o materias explo-- 
sivas, inflamables, insalubres o tóxicas, y especialmente: 

Acetileno; ácido nítrico, sulfúrico y sulfuroso; alcohol, petróleo, éter, 
nafta, bencina y otros líquidos análogos; arsénico y productos derivados; 
anilinas y sus materias colorantes; abonos de materias animales; aceites 
minerales; azufre (extracción y refinación); bebidas espirituosas; blanco de 
plomo y zinc; barnices y pinturas, esmaltes y betunes; bebidas gaseosas; 
carburo de calcio; crín y seda de- origen animal; cueros y pieles en gene- 
ral; cartuchos y municiones; escobillas y escobillones de fibras animales; 
espejos; fósforos; frazadas de lana; gas para alumbrado, calefacción o 
fuerza motriz; grasas y aceites animales; hidrógeno y oxígeno; jabón; lana; 
loza vidriada; mechas, guías, etc., preparadas con materias detonantes; 
óxido de plomo; plateados y durados en metales; paños y tejidos en gene: 
ral; papeles pintados y cartón; pólvora, dinamita y substancias explosivas 
en general; productos químicos en general (fabricación de); soda artificial; 
sulfato de cobre, hierro y zinc; tabaco (extracción de la nicotina); vidrios y 
cristales; yodo. 

Art. 30. La enumeración contenida en los artículos 27 a 49 es. sim-. 
plemente enunciativa y, de ningún modo, deben entenderse excluidas del 
régimen legal las industrias o o que no figuran en dicha enume-- 
ración. 

El Presidente de la República establecerá por ur decreto especial la e 
nomenclatura detallada de las industrias o trabajos que están sometidos a 
la Ley, debiendo procederse a revisar y completar dicha nomenclatura, | 
periódicamente y.cada dos años a lo menos. 


CAPIRUBO TU 


Responsabilidad del patrono 


ASISTENCIA MÉDICA Y FARMACÉUTICA 


E SINO EN GATA E Rs 


Art. 31. En caso de accidente del trabajo la obligación mas inmedia: ] 
ta del patrono es la de proporcionar, a la víctima, la asistencia médica yA 
farmacéutica. ) 4 

Art. 32. Ocurrido un accidente, las personas que lo hayan presencia: 
do o que primero tengan noticias de él deberán acudir, sin demora algu- 
na, en demanda de los auxilios sanitarios mas próximos, sin perjuicio de 
la obligación del patrono de rn sin retardo la o médica 
y farmacéutica. | 

Art. 33. Si en lugar de los trabajos no se pudiere disponer, en cord 
ciones adecuadas, de la asistencia médica y farmacéutica, el patrono hará * 
trasladar a su costa al obrero, en cuanto lo permita su estado, a la pobla- 


A 
A, 
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ción, hospital o lugar mas cercano donde sea posible atender a su cura- 
ción. | 

Art. 34. La asistencia que debe prestarse a la víctima comprende la 
atención médica y quirúrgica, los medicamentos y, en general, los apara- 
tos ortopédicos y todos los medios terapéuticos o auxilios accesorios del 
tratamiento médico prescrito, sea para garantir el éxito del tratamiento, 
sea para atenuar las consecuencias de la lesión. 

Art. 35. La asistencia médica y farmacéutica se debe por toda la du- 
ración de la enfermedad, desde el momento en que el accidente ocurra 
hasta que la víctima se encuentre, segun certificación del médico o médicos 
que la asistan, en condiciones de volver al trabajo o comprendida en algu- 
no de los casos de incapacidad permanente. 

Art. 36. Por regla general, la prestación de los auxilios médicos y 
farmacéuticos corresponde al médico y a la farmacia que el patrono desig- 
ne y, en tal caso, todos los gastos que ocasione dicha asistencia serán de 


" cuenta exclusiva del patrono. 


Las acciones judiciales para el cobro de los honorarios médicos y su- 
ministro de medicinas, que hayan sido contratados por el patrono libre- 
mente, sin intervención judicial, sólo podrán ejercerse directamente contra 
el patrono y en conformidad al derecho común. 

Art. 37. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la víctima 
de un accidente tiene el derecho en cualquier momento de la enfermedad, 
de no aceptar Ja asistencia médica o farmacéutica proporcionada por el 
patrono; y de elegir libremente el médico y la farmacia que le procuren 
dicha asistencia; pero si hace uso de este derecho, la obligación del patro- 


$ no queda limitada a sufragar los gastos de asistencia que el juez determi- 


ne prudencialmente, segun la naturaleza del accidente. 

Las acciones judiciales para el cobro de los servicios médicos y far- 
macéuticos cuyo valor exceda a la suma fijada para este efecto por el juez, 
sólo podrán ejercerse contra el obrero que los haya estipulado libremente, 
por el exceso sobre dicha suma y en la forma señalada por el segundo in- 
ciso del artículo anterior. 

Art. 38. Sila víctima hace la elección del médico, el patrono tiene el 


- derecho, mientras dure el tratamiento, de designar por su parte un médi- 


co que le informe sobre el estado del enfermo; pero esta designación no 
surtirá efecto mientras no haya sido aprobada por el juez de subdelega- 
ción del lugar donde ocurrió el accidente. 

Art. 39. La designación a que se refiere el artículo anterior, autoriza 
al médico del patrono para visitar a la víctima las veces que estime nece- 


sario en presencia del médico que la asiste. 


Art. 40. Si la víctima se niega a recibir la visita del medico designa- 


- do por el patrono, en la forma indicada en el artículo 38, éste podrá ser 
autorizado, por resolución del juez de letras en lo civil del departamento, 

para suspender el pago de la indemnización diaria o de la pensión provi- 
- slonal que se abone a la víctima. 


RECOPILACION E27) 


418 e RECOPILACIÓN 


- ASISTENCIA HOSPITALARIA a o 


Art. 41. Si la víctima es asistida en un hospital, el patrono queda 
exonerado de los gastos de asistencia médica y farmacéutica, salvo en la 
parte que corresponda a los medios terapéuticos o auxilios accesorios del 
tratamiento, que no puedan ser suministrados por el hospital. 

Art. 42. En todo caso, si la víctima es asistida en un hospital el pa- 
trono está obligado a contribuir a los gastos del establecimiento con una 
suma que no exceda de tres pesos por cada día de porras de la víe- 
tima en el hospital. | 

Las personas o instituciones que tengan la representación del estable- 
cimiento podrán reclamar directamente del patrono el pago de los gastos 
de asistencia y, en caso de desacuerdo o de negativa del patrono, las accio: 
nes judiciales correspondientes se tramitarán en la forma y condiciones 
establecidas por los dos primeros incisos del artículo 14 de la ley. : 

Art. 43. Las condiciones en que se proporcione la asistencia hospita=-. 
laria a las víctimas de accidentes, asi como la cantidad que dentro del 
máximum de tres pesos diarios, deberán abonar los patronos, serán estable- 
cidas en cada hospital por reglamentos especiales, que deberán someterse . 
a la aprobación del Ministerio del Interior. : 


GASTOS DE FUNERALES 


Art. 44. En caso de muerte del obrero, el patrono está obligado a.su- 
fragar los gastos de funerales, peso sólo hasta concurrencia de la cantidad 
de cien pesos. 

La asignación para gastos de funerales debes ser entregada por el pa- 
trono sin retardo alguno, y con la urgencia que el caso requiere, a la fami- - 
lia de la víctima; y a falta de ésta, al hospital, institución o sociedad que, - 
a título de beneficencia o de mutualidad, se haga cargo del: entierro del - 
obrero fallecido. | : : E 


INDEMNIZACIONES EN DINERO : 5% 


Art. 45. Independientemente de la asistencia médica, farmacéutica y 
hospitalaria y de los gastos de funerales, el patrono está obligado a pagar 
a la víctima, y en caso de muerte de ésta a su familia, las indemnizacio- : 
nes en dinero que se especifican en los artículos siguientes. a 

Art. 46. En caso de incapacidad temporal, la indemnización es igual as 
la mitad del jornal diario y se debe por toda la duración dela enfermedad, - 
desde el día en que el accidente ocurra hasta la curación completa de la 
víctima, y sin descuento alguno por días feriados. | ; 

Art. 47. En caso de incapacidad relativa, la indemnización es igual - 
al doble del salario anual de la víctima, salvo que, por sentencia judicial od 
por acuerdo de las partes, se fije una cantidad menor. 

Si el beneficiario hubiere recibido, antes de la calificación de la inca= 
pacidad, otras indemnizaciones en nero a título de indemnización diaria. 
o de pensión provisional, las sumas que éstas últimas representen se des-. 
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contarán de la cantidad que en definitiva se acuerde al obrero por la inca- 
pacidad relativa. 
Art. 48. Eu caso de incapacidad absoluta, la indemnización consiste 
en una renta vitalicia igual a la mitad del salario anual de la víctima. 
E La renta vitalicia se debe desde el día en que el accidente ocurre, en- 
tendiéndose que si la víctima hubiere recibido a cualquier título una in- 
demnización diaria o una pensión provisional, las sumas abonadas en esta 
forma se imputarán ai valor de la renta devengada hasta la fecha de la 
fijación de la renta vitalicia, o sea, del acuerdo de las partes o de la reso- 
lución judicial que determine el carácter definitivo de la incapacidad. 
Art. 49. in caso de muerte, las indemnizaciones que correspondan a 
los deudos de la víctima se determinarán en la forma que se indica en se- 


Mbuida: > 


I 


Por regla general, el cónyuge sobreviviente recibe una renta vitalicia 
igual al 20% del salario anual de que disfrutaba la víctima. 

No dbstante, el cónyuge sobreviviente no tiene derecho a indemniza- 
ción alguna o pierde la renta que gozaba, en los casos que se especifican 
en seguida: 

S 1.2 Cualquiera que sea el sexo del cónyuge sobreviviente; 
| a) Biel matrimonio se ha celebrado después de ocurridc el acci- 
dente, y ] 

b) Si el cónyuge contrae segundas nupcias. 
E 2.2 El cónyuge sobreviviente mujer, divorciado o separado de bienes, 
pero únicamente si el divorcio y la separación de bienes se han pronun- 
ciado por su culpa. 

3.2 El cónyuge sobreviviente varón: 

+ a) Si está divorciado o separado de bienes, cualquiera que sea la cau- 
sa del divorcio o de la separación de bienes, y 
-——b) Si puede considerársele hábil para ganar la vida con su trabajo. 


0% 


Los hijos legítimos y naturales, menores de 16 años, tienen derecho a 
una pensión, cuyo valor se determina según las reglas. que se establecen 
en seguida: 

a) Si hay cónyuge sobreviviente con derechó a renta vitalicia, la pen- 
sión total de los hijos legítimos y naturales es igual al 30% del salario 
anual de que disfrutaba la víctima; 

E b) Si no hay cónyuge sobreviviente con derecho a renta vitalicia, la 
pensión de los hijos se eleva al 50% del salario anual; 

: c) La pensión total de 30.0 50% del salario que corresponde a los hi- 

Jos, según los casos, será divisible entre ellos por iguales partes y sin dis- 
tinción entre hijos legítimos y naturales; ) 

5 d) La pensión de que goce cada hijo legítimo o natural no puede ex- 
ceder en ningún caso del 20% del salario; 

e) La pensión que termine por la muerte de un hijo, o por llegar éste 
a la edad de 16 años, acrecerá por iguales partes a las pensiones indivl- 

duales de los demás hijos, mientras la pensión de que goce cada uno de 


-gítimos y naturales. 
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los sobrevivientes o menores de 16 años sea inferior al 20% del Sea y 
sólo hasta concurrencia de esta cuota máxima legal; Se 
£ En la forma y condiciones establecidas en el número anterior, acre- 
cerá a las pensiones de los hijos la cuota del 20% del salario, asignada, 
como renta vitalicia, al cónyuge sobreviviente, en los casos de muerte del , 
cónyuge o de pérdida del derecho a la renta por causa de segundo matri- E 
monio, y E 
] El derecho de las pensiones establecidas en favor de los hijos legí- 
timos y naturales comienza el dia de la muerte del padre o de la madre 
víctima del accidente y termira para cada uno de ellos el día en que cum 
pla los 16 años de ect. 


TT 


Los hijos ilegítimos reconocidos antes del accidente tienen derecho, - 
hasta que cumplan 16 años de edad, a una pensión total igual a la pensión 
alimenticia que les estuviere asignada; pero sin que la pensión total, cual- - 
quiera que sea el número de los hijos ilegítimos, pueda exceder en ningún 
caso del 20 %. del salario anual de la víctima. 

No habiendo sobrante dentro de la cuota del 50 % del salino ao 
buído entre los demás deudos, las pensiones de los hijos ilegítimos recono- 
cidos se descontarán a prorrata del derecho del cónyuge y de los hijos le- E 


Son aplicables a las pensiones de los hijos ilegítimos reconocidos las S 
reglas contenidas en las letras c, d, e, f y y del número II de este artículo. 


DIsPOSsICIONES COMUNES A LAS INDEMNIZACIONES EN DINERO 


Art. 50. Las rentas, pensiones e indemnizaciones a que se refieren los 
artículos precedentes se hacen efectivas exclusivamente en dinero, esto es, S 
en moneda metálica o fiduciaria con curso legal. ; 

Art. 51. Las rentas y pensiones establecidas en favor de la víctima 03 
de sus deudos deben pagarse por mensualidades anticipadas y precisamen-. S 
te el día 1.2 de cada mes. > 

La indemnización diaria por incapacidad temporal puede abonarse a 
la víctima, bien, día a día, bien en los períodos adoptados en cada indus- 
tria o empresa para el pago de los salarios, siempre que este período no z 
exceda de quince días. Z 

En caso de desacuerdo entre el patrono y el obrero, corresponderá a a 
juez fijar la época de pago de la indemnización diaria. -- ÁS 

Art. 52. Por regla general, todo accidente que ocasione una incapaci- 
dad para el trabajo impone al patrono, a más de la obligación de propor- - 
cionar la asistencia médica y farmacéntica, la de abonar a la víctima la 
indemnización diaria equivalente a la mitad del salario, mientras dure la. 3 
curación de las lesiones sufridas. a 

Las cantidades así abonadas al obrero se descontarán de la suma que A 
le corresponda percibir en definitiva a título de indemnización por Incapa:. a 
cidad permanente, absoluta o relativa. A 

Sin embargo, en caso de muerte del obrero no se imputará a las e 
tas o pensiones a que tengan derecho los deudos, las cantidades que la 
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víctima haya recibido antes de su muerte, a título de indemnización diaria 


o de pensión provisional. 

Art. 53. Las rentas e indemnizaciones en dinero, así como todos los 
derechos que la Ley confiere, son irrenunciables e inembargables y no 
pueden ser objeto de compensación o de cesión. 

Del mismo modo, el obrero o sus deudos no pueden estipular con el 
patrono responsable un modo de pago distinto del que la Ley establece, 
como ser el pago en especies y no en dinero, el pago en capital o en una 
suma alzada, en lugar de las rentas periódicas o el pago de las rentas por 
anualidades, en vez del pago por mensualidades. 

En general, todo pago hecho en contravención a estas disposiciones 
es nulo y autoriza al obrero para reclamar de nuevo la indemnización que 
le corresponda en conformidad a la Ley. 

Art. 54. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las indemni- 
zaciones O pensiones atrasadas pueden renunciarse o compensarse; y el 
derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte y venderse o 
cederse. 

Se entiende por indemnizaciones o pensiones atrasadas ¡as que. el pa- 


trono resulte adeudando al obrero o a sus deudos a la fecha de la senten- 


cia judicial que fije definitivamente el derecho de los beneficiarios. 


CAPITULO IV 


GARANTÍAS 


Art. B5. In caso de concurso del patrono, los créditos de la víctima 
o de sus deudos, por asistencia médica y farmacéutica, gastos de funerales 


€ indemnizaciones en dinero en general, se considerarán comprendidos 


entre los créditos privilegiados señalados en el número 4.* del artículo 2 472 
del Código Civil. 

Se entiende que gozan del mismo privilegio los créditos por honora- 
rios médicos o suministro de medicinas dentro de las cantidades decreta- 
das por el juez de la causa, y los originados por la asistencia hospitalaria 
a que se refiere el artículo 42 de este Reglamento. 

Art. 56. Si el patrono cesa en el ejercicio de su industria por cual. 
quiera causa, y particularmente por fallecimiento, por quiebra o liquida- 


ción judicial y por liquidación voluntaria o transferencia de la empresa o 


establecimiento, el capital representativo de las rentas o pensiones debe 


ser depositado por el patrono deudor en la Caja Nacional de Ahorros o en 
la Caja de Ahorros de Santiago. 


Art. 57. En todo caso, se considera que los empresarios o contratistas 
de las obras públicas o particulares a que se refiere la letra D) del artícu 


lo 27 del presente Reglamento cesan en el ejercicio de su industria OS 
se termine la ejecución de la obra o trabajo contratado, o bien, cuando por 
cualquiera causa se haga la liquidación definitiva del contrato. 


Tratándose de obras públicas que se ejecuten por contrato, no podrá 
ass la liquidación definitiva, ni devolverse al contratista los depósi- 
pos o retenciones de garantía, mientras éste no haya dado cumplimiento, 
E dana: de un contrato de SES UEOS aprobado por la Administración, a la 
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obllaRción de depositar en la Caja de Ahorros los capitales representativas 
de las rentas y pensiones debidas a las víctimas de accidentes del trabajo. 
Art. 58. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el patrono 
o sus herederos podrán exonerarse de la obligación de efectuar el depósito 
de los capitales representativos de las rentas y pensiones, constituyendo 34 
una hipoteca que garantice el pago de ellas. A 
En los contratos de obras públicas la situación del A por la. Hi 
poteca debe ser aprobada por Decreto Supremo. 3 
Art. 59. Un Reglamento especial dictado por el Presidente de la Re | 
pública establecerá la escala de mortalidad, el tipo del interés y demás con- 
diciones con arreglo a las cuales se calculará el valor, en el momento de su 
exigibilidad, de las rentas vitalicias o pensiones periódicas por accidentes 
del trabajo, o sea, del capital representativo que en cada caso debe ser de: 
positado en una Caja de Ahorros conforme a lo dispuesto en los artículos 
precedentes. - y E : 


CAPÍTULO V 
Procedimiento judicial 
DENUNCIA DEL ACCIDENTE a 0 


Art. 60. Todo accidente que puede ocasionar la incapacidad para el — 
trabajo por más de cuatro días o la muerte de la víctima, debe ser denun- ' 
ciado por el patrono, dentro de un plazo que no exceda de 48 horas, al 
juez de subdelegación del lugar en que el accidente ocurra. 4 

A falta del patrono, la misma denuncia debe hacerse por sus repre- a 
sentantes, entre los cuales se comprende, a más de los representantes lega-. 
les, toda persona o empleado que reemplace al patrono o que participe a 
cualquier título en [la dirección y vigilancia de la industria o paa en 
que el accidente se ES e E 

Art. 61. El plazo de 48 horas fijado para efectuar la denuncia se cuen- 
ta desde el momento en que el accidente ocurre y sólo se entiende prorro- 
gado por los días feriados que puedan interponerse.- 

En todo caso, la denuncia de accidente que el patrono o sus represen- 
tantes hagan después de vencido este plazo y en cualquiera época, debe 
ser eceptada por el juez de subdelegación y obliga a éste a practicar las 
diligencias judiciales ordenadas por la Ley. o 

Art. 62. En el primer momento de ocurrido un accidente, la denun-. A 
cia puede hacerse por el patrono o sus representantes en cualquera forma, 
verbal o escrita; pero dentro del plazo legal de 48 horas, debe ser confir= 
mada y formalizada ante el juez de subdelegación, en las condiciones esta: £ 
blecidas por los artículos siguientes. de 

Art. 63. La denuncia del patrono o sus represcntalids debe contener 
a lo menos los siguientes datos: : 

1.2 Nombre y domicilio del patrono o de sus representantes; 

2. Lugar preciso en que ha ocurrido el accidente; | ; 

3.2 Nombre y domicilio o lugar en que se encuentra la víctima; 

4.0 Nombre y domicilio de los testigos que hubieren presenciado el 
accidente o que tuvieren conocimiento de él; y | . 

9.2 Sueldo o salario que ganaba la víctima. — Si en 
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Siempre que sea posible, debe, además, completarse la denuncia con 
las siguientes informaciones: 
1.2 Edad y estado civil de la víctima; : 
2. Las causas materiales del accidente y la hora y circunstancias en 
que se haya producido; 
23.2 La naturaleza de las lesiones sufridas y sus consecuencias proba- 
bles; E 
4.2 Un certificado del médico que haya asistido a la víctima; 
5.2 El nombre y domicilio de la Sociedad de seguros, cuando exista 
contrato de seguro 
Art. 64. Sin perjuicio de la denuncia del patrono o a falta de ella, to- 
do accidente del trabajo puede ser denunciado al juez de subdelegación 
por la víctima o sus representantes y por cualquiera persona que lo haya 
presenciado o tenido conocimiento de él. 
En estos casos la denuncia puede hacerse en cualquier tiempo sin su- 
jetión al plazo y condiciones fijadas pará la denuncia del patrono. El juez 
deberá admitirla sin otra condición que la de que ella ofrezca fundamento 
plausibie y contenga los datos necesarios para identificar la víctima del 
accidente y la empresa o establecimiento en que éste haya ocurrido. 
Art. 65. Cualquiera que sea el denunciante, o el carácter en que éste 
haga la denuncia, el juez de subdelegación está obligado a entregarle 1n- 
 mediatamente un certificado del cual conste que se ha hecho ante el Juz- 
gado la declaración del accidente ordenada por el artículo 13 de la Ley. 

Art. 66. La forma y el contenido de la denuncia y el certificado a que 
se refieren los artículos precedentes, deberán ajustarse, en cuanto sea po- 
-sible, a los modelos números 1 y 2 anexos a este Reglamento. 

Art 67. El Ministerio del interior entregará a los juzgados de sub- 
«delegación ejemplares impresos de los modelos o formularios números 1 y 
2, a fin de que sean utilizados gratuitamente por los interesados. 

Art. 68. Recibida la denuncia de un accidente, el juez de subdelega- 
ción debe proceder de urgencia y sin demora alguna, a levantar la infor- 
mación ordenada por el artículo 13 de la Ley, la cual se efectuará precisa- 
wente en el lugar mismo donde haya ocurrido el accidente y además en 
- aquél donde se encuentre la víctima, si. ésta se hallare imposibilitada para 
asistir a la información. 

a Para este efecto, el juez puede requerir la presencia del patrono o 
sus representantes y de los testigos del accidente o persouas que primero 
hubiesen tenido conocimiento de él; pero, en todo caso, la información 
debe tener lugar en presencia de las personas que a cualquier título asis- 
tana ella. 
y Art. 69. La información del juez tiene por objeto verificar la efecti- 
- vidad de los datos contenidos en la denuncia y, en todo caso, reunir los 
elementos de información necesarios para establecer los hechos siguientes: 
| 1.2 Las causas materiales del accidente y las circunstancias de él, es 
decir, la hora, el lugar y la ocupación o trabajo que la víctima desempe- 
- ñiaba en el momento en que se produjo el siniestro. 
2.2 La naturaleza del accidente, esto es, si el accidente ha sido ocaslo- 
- nado por el riesgo profesional, o puede considerarse comprendido en al. 
-guno de los casos de excepción señalados en el artículo 2. de este Regla- 
- mento. 
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3.2 El ras y apellido, la edad, el. E OíO civil, el domicilio o el la- S 
gar en que se encuentra la víctima del accidente. ES 
4.0 El estado de la víctima y las consecuencias probables del acci- 
dente, a saber, la naturaleza de las lesiones y de la incapacidad resultante 
y, en todo caso, la época en que será posible conocer el resultado defini- 
tivo del accidente . E 
Para este efecto el juez deberá requerir, siempre que fuere posible y y o 
se justifique por la gravedad de las consecuencias probables del accidente, 
la presentación del certificado correspondiente del médico que a asis- he 
tido a la víctima. e 
5.2 El nombre y apellido, lugar y fecha del nacimiento y domicilio o 
dirección de las personas que en caso de muerte de la victima pueden re- 
clamar una indemnización, esto es, del cónyuge, de los hijos o 0 E 
vaturales y de los hijos ¡legítimos reconocidos. 
6.2 El salario o sueldo que ganaba la víctima en el día en que ocu- E: 
rrió el accidente, debiendo recogerse todos los datos necesarios para calcu- 
lar el salario de base para el cómputo de las indemnizaciones legales, con- 
fórme a lo dispuesto en los artículos 5.2 a 15 de este Reglamento. 5 
Art. 70. Dentro del plazo de 45 horas, contado desde la presentación 
de la denuncia de un accidente, el juez de subdelegación debe trasmitir la 
denuncia con los resultados de la información, a que se refieren los artícu-- 
los precedentes, al juez de letras en lo civil del departamento en que haya 
ocurrido el accidente. 
Art. 11. Eu los juzgados de letras en lo civil se-abrirá a cada denun- 
cla un expediente separado con las s)guientes titulaciones: DS 
1.2 Número del expediente; - 
2.2 Nombre y apellido de la víctima; E 
3. Nombre y apellido del patrono o razón social de la Compañía o 
Empresa donde el obrero trabajaba; de. 
4.2 Clase de industria o trabajo; 
5.0 Claves de registro. 
A cada expediente deberá agregarse también un índice de los docu- 
mentos en él contenidos. E 
En los juzgados de subdelegación se formará un expediente análogo. 
con los duplicados o copias de los documentos concernientes a cada 199 | 
nuncia trasmitida al Juzgado de Letras respectivo. de 
- Art. 72. Eu cada Juzgado de Letras se llevará, además, do libros re 
gistros: 
1.2 Libro de registro de accidentes; y 
2.9 Libro de anotaciones alfabéticas AS 
En el primer libro cada hoja estará dispuesta para ha anotaciones. 
correspondientes a un solo expediente. En el segundo libro, se anotarán el 
nombre y apellido de la víctima, inscritos en el orden correspondiente a 
la letra inicial del primer apellido y la indicación de las páginas en que 
conste la inscripción en el libro de registro de accidentes. > 
La forma de ambos libros deberá ajustarse estrictamente a los for- 
mularios números 3 y 4, anexos a este Reglamento. A 
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ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN 


Art. 73. Será competente para conocer de los juicios sobre indemni- 
- zación por accidentes del trabajo y demás acciones a que diere origen la 
aplicación de la Ley, el juez letrado en lo civil del departamento donde 
haya ocurrido el accidente que motive la intervención judicial. 
Sin exclusión alguna, estos juicios se tramitarán y fallarán según las 
reglas establecidas para los juicios sumarios en el título XII del libro III 
del Código de Procedimiento Civil, con excepción de lo dispuesto en el 
- primer inciso del artículo 838, esto es, sin que en ningún caso puedan ser 
sometidos a las disposiciones que rigen la sustanciación del juicio ordi- 
—hario. 
S Art. 14. En los juicios sobre indemnización los obreros o sus deudos, 
- con derecho a ser indemnizados, gozarán del privilegio de pobreza, sin 
que sea necesario una declaración judicial previa, siempre que del tenor 
de la demanda aparezcan invocados, como fundamentos legales de la ac- 
ción, los derechos reconocidos por la ley. Los beneficios de este privile- 
glo comprenderán las gestiones tendientes a obtener el nombramiento de 
representantes legales y demás que sean necesarias para deducir la acción 
- de indemnización, con arreglo a la Ley. 
Art. 75. Desde la fecha de la interposición de la demanda y durante 
toda la secuela del juicio de indemnización, el obrero o sus deudos ten- 
drán derecho a pedir que se les asigne una pensión provisional, El juez 
de la causa, si encuentra fundamento plausible, ordenará el pago de la 
pensión, cuyo monto no podrá exceder en ningún caso de la mitad del 
salario que el obrero ganaba el dia del accidente. 

A La resolución judicial, por la cual se ordene el pago de la pensión 

provisional, será apelable en el solo efecto devolutivo, y, por consiguiente, 
se cumplirá no obstante apelación, mientras no sea modificada por el Tri. 

onal Superior. 

z JEl obrero o sus deudos no estarán obligados a devolver ds cantidades 

recibidas a título de pensión provisional sino cuando, rechazada la deman- 
da por sentencia firme, se declare, además, en dicho fallo que los deman- 
-dantes procedieron de mala fé. 

E Art. 76. Por regla general los accidentes del trabajo propiamente 

: Malos , conforme al concepto legal definido en los artículos 1. y 2. de este 
Reglamento, no dan derecho a' perseguir otras indemnizaciones que las 
- que se determinan en los artículos 6. y 8.2 de la Ley. 

E Esceptúanse únicamente y dentro de los límites señalados por la Ley, 
los accidentes del trabajo ocurridos en los casos a que se refieren los ar- 
tículos 77 y 78 de este Reglamento. 

ES Art. 17. Si el accidente fuere imputable a culpa grave 0 delito del 
patrono, la víctima o sus deudos podrán optar entre la acción de indemnl- 
zación que la ley les acuerda o las que pudieren ejercitar segun el dere- 
cho comun, para reclamar la reparación total del daño causado. por el acci- 
dente. 

E Sin embargo, la víctima o sus deudos sólo podrán deducir una de las 
_ Acciones contempladas en el inciso anterior, entendiéndose que ámbas son 


“ 
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excluyentes y que la 1 iniciación de cualquiera de ellás acarrea  ipso facto la 
pérdida del derecho a deducir la otra. 7 
Art. 78. Asimismo, si el accidente fuere a a un estraño, la 
víctima o sus deudos podrán dirijir su acción contra aquél, para perseguir 
la reparación total del daño con arreglo al derecho comun; pero esta acción — 
no escluye el ejercicio de la que la ley les acuerda contra el patrono para 
eclamar una indemnización por los accidentes del trabajo acasionados por A 
un estraño, pero sin culpa o solamente por culpa leve de éste. E 
Si la sentencia dictada en el juicio contra el estraño causante del do A 
dente fuere favorable a los demandantes, el patrono quedará por este solo. 
hecho libre de la responsabilidad que la ley le impone. En caso contrario, - 
la víctima o sus deudos conservarán siempre su derecho a reclamar del - 
patrono la indemnización que les corresponda, con arreglo a la ley, por 
los accidentes debidos a hecho de un estraño que no implique culpa grave : 
o delito. 3 
A su vez, el patrono tendrá acción contra el estraño causante del acel- 
dente para el solo efecto de que le indemnice lo que hubiere pagado o tu- 
viere que pagar con arreglo a la Ley, por el accidente del trabajo proce 
do sin culpa o solamente por culpa leve del estraño. a 
Art. 79. El patrono se entenderá subrogado en el ejercicio de la acción 

a que se refiere el inciso final del artículo anterior, por las sociedades de - 
seguros que lo hayan sustituido en el cumplimiento de sus obligaciones, 
en conformidad a lo dispuesto en el capítulo VI de este Reglamento. 
Art. 80. Las acciones para reclamar las rentas e indemizaciones a 
que se refieren los artículos 6.2 y 8.2 dela Ley prescriben en el término de 
un año, contando desde la fecha en que se haga la denuncia del accidente, 
sea por el patrono o sus representantes, sea por la víctima o sus deudos, 
sea, en fin, por cualquiera persona del pueblo. 38 


CAPILULO: Y2 
Seguro contra los. accidentes 
SOCIEDADES DE SEGUROS 


Art. 81. De conformidad a lo preceptuado por el artículo 11 de la: 
Ley de Accidentes, el patrono puede cumplir las obligaciones definidas en 
los artículos 5. y 6.2 de la misma Ley, por medio del seguro individual o. 
colectivo de sus empleados u obreros, realizado en una Sociedad legalmen- 
te constituida y autorizada, de acuerdo con el presente Reglamento, para. 
efectuar operaciones de seguros contra los accidentes del trabajo. Eo 

Es condición esencial de este seguro que se efectúe exclusivamente a. 
costa del patrono, siendo ilícita toda retención. o descuento que, directa o 
indirectamente, se haga del salario de los obreros a título de prima o con 
tribución al seguro contra los accidentes del trabajo. | 

Art. 82. Por el seguro regularmente efectuado, conforme a la Ley E 
a este Reglamento, el patrono queda exento de toda responsabilidad, slem- 
pre que la sociedad aseguradora se obligue, por el contrato respectivo, 
responder del pago total de las o que en definitiva corres 
pondan al obrero, víctima del accidente. | 
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En todo caso, si las indemnizaciones estipuladas o que se abonen 
por dichas sociedades en virtud del contrato celebrado con el patrono, 
- fueren menores que las indemnizaciones legales, se considerará subsistente 
la responsabilidad directa del patrono para el pago de la parte de indem- 
zación que no se hiciere efectiva por las sociedades aseguradoras. 
Art. 83. El seguro puede efectuarse, a elección del patrono: 
1.2 En una sociedad chilena de seguros mutuos o a prima fija. 

2 2. En un asociación mútua de patronos, constituida legalmente 
sobre la base de la responsabilidad solidaria de los asociados y sin que 
éstos puedan tener participación directa ni indirecta en los beneficios. Un 
reglamento especial, dictado por el Presidente de la República, determina- 
rá las condiciones de organización y garantía y establecerá además el 
modelo de los Estatutos por los cuales deberán regirse las Asociaciones 
Mutuas. 

Art. 84. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por socie- 
dades Chilenas las constituidas legalmente, con domicilio social en el país, 
que tengan mas 50% de su capital en poder de chilenos naturales y le 
—gales y siempre que no exceda del 25 %. el capital perteneciente a extran- 
Jeros que residan fuera del país, 
A Art. S)9. Se entiende por sociedades de seguros mutuos, las constituí- 
das legalmente con el objeto de repartir entre los patronos asociados el 
jequivalente de los riesgos sufridos por uno o por varios de ellos, 
-1l capital de responsabilidad de las sociedades de seguros Pedo de- 
berá representar como minimum una cantidad equivalente al 5% del total 
de los salarios que dichas sociedades pueden asegurar. 
Art. 86. Las sociedades de seguros mutuos o a prima fija que deseen 
sustituir al patrono en el cumplimiento de sus obligaciones legales, están 
obligadas a constituir las garantías y las reservas olpeales del seguro 
contra los accidentes del trabajo, y a someterse a las condiciones de orga- 
nización y funcionamiento, así como a la inspección y vigilancia adminis- 
trativas del seguro, que se establecen por este Reglamento. 
A Art. 87. Son aplicables a las sociedades de seguros contra los acci- 
dentes del trabajo, en lo que no sean contrarias a la Ley Núm. 3,170 y al 
presente Reglamento las disposiciones de la Ley Núm. 1,712 de 17 de 
“Noviembre de 1904 y del decreto reglamentario de 14 de Diciembre 
de 1904. 
e La inspección administrativa a que se refiere el capítulo VII de este 
Reglamento, se ejercerá sim perjuicio de las facultades de fiscalización 
Poy vigilancia que corresponden al Ministerio de Hacienda y a la Inspec- 
ción Fiscal de Seguros. 


E 
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+ AUTORIZACIÓN SUPREMA 


e: Art. 88, Ninguna-sociedad mutua o a prima fija podrá contratar vá: 
lidamente, para los efectos de la Ley, seguros contra los accidentes del tra- 
bajo, antes de haber sido autorizada por decreto del Presidente de la Re- 
pública para realizar esta clase de operaciones. 
Para obtener la autorización suprema, las sociedades pera dirigirse 
- por escrito al Ministerio del Interior, acompañando a su solicitud, j por 
-Auplicado, los documentos siguientes: 
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1.2 Copia autorizada de sus estatutos y de los documentos que acredi- y: 
ten que la sociedad se ha constituido legalmente en con al Código. 
de Comercio y a la ley general de seguros. A 

2.0 Tarifas detalladas de primas que la sociedad se propone estable: 
cer para el seguro total o parcial contra los accidentes, o bien, las bases 
adoptadas para el reparto de los riesgos si la sociedad fuera mutua. Sin 
embargo dentro del plazo de un año,.a contar desde la fecha del presente 
Reglamento, las sociedades sólo estarán obligadas a comunicar las tari- 
fas o reglas generales adoptadas para el cobro de las primas o el reparto. E 
mutuo. o 

3.2 Condiciones generales de los seguros que se propone realizar, con 
los modelos de las diversas pólizas que se emitan. E 

a 
; 


] 


4.0 Reglas adoptadas para la formación y el cálculo del Fondo de Re- 
serva afecto al pago de las rentas vitalicias y pensiones temporales. 
Miéntras no se haya dictado el Reglamento especial a que se refiere 
el artículo 103, se entenderá cumplida la obligación a que se refiere el nú-- 
mero anterior, si la sociedad se obliga a someterse extrictamente a las ba- , 
ses que se establezcan por el referido Reglamento para el cálculo del Fon- 
do de Reserva. 3 
Art. 89. La autorización suprema requerida para realizar el seguro 
contra los accidentes, sólo podrá concederse a las sociedades que acrediten 
haber cumplido las condiciones siguientes: 
1.2 La presentación de los documentos mencionados en el articula] 
anterlor. A 
2.0 La aceptación por el Supremo Gobierno de la garantía inicial que 
debe constituir cada sociedad en la forma y condiciones estables idas 2 
este Reglamento. E 
3.2 La declaración expresa de que la Sociedad solicitante se obliga a * 
sujetarse rigurosamente. en los contratos de seguros contra los accidentes, - 
a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, particularmente, a 
las que conciernen a la calificación de los accidentes del trabajo; a la for- 
ma y cuantía de las indemnizaciones; a los beneficiarios del seguro; a la * 
constitución de las garantías y reservas especiales; i por último, a las me- > 
didas de inspección y vigilancia administrativas que se establecen para 
este Reglamento o que se dicten en lo sucesivo. dE 
4. La exclusión en las pólizas o contratos de seguros de toda cláusula 
de caducidad respecto a la víctima del accidente o.sus deudos, debiendo 
consignarse claramente en dichas pólizas si el seguro es total o parcial y, 
en este último caso, cada una de las ls en que la Sociedad had 
de sustituir al patrono. se 
5.2 La separación completa de las operaciones del seguro contra los? 
accidentes de cualesquiera otras que realice la sociedad, de tal modo que. 
las garantías y reservas de aquel resulten absolutamente independient S 
de las demas que la sociedad puede tener establecidas. Es 
Art. 90. La autorización para realizar operaciones de seguro contr 
los accidentes del trabajo, debe otorgarse en cada caso por decreto supre- 
mo especial, en el cual se hará constar expresamente que la sociedad soli-: 
citante reune todas las condiciones previas y esenciales señaladas por: : 
artículo anterior. 


| 
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Art. 91. La autorización suprema puede suspenderse o revocarse en 
cualquier momento en que se compruebe irregularidades que impliquen 


la falta de cumplimiento por la Sociedad autorizada de las obligaciones 


relativas al pago de las indemnizaciones legales o de cualquiera de las 
condiciones de organización, garantía y funcionamiento establecidas por 


este Reglamento. 


Art. 92. El depósito especial de garantía exigible a toda sociedad de 


seguros debe representar: 


1,2 El primer año de funcionamiento de la sociedad la cantidad de 


$ 100 000 para las sociedades a primas fijas y la de $ 50 000 para las so- 
- ciedades mutuas. 


2.2 Desde el segundo año de funcionamiento de toda sociedad mutua 
o a prima fija, una suma equivalente al 2% de los salarios que hayan ser- 


—yido de base a los seguros realizados durante el ejercicio anual precedente, 


sin que la suma así calculada pueda exceder, cualquiera que sea el monto 


- de los salarios asegurados, de $ 500 000; ni tampoco sea inferior en ningún 
caso al mínimum señalado por el Núm. 1. 


AS 


Art. 93. El depósito de garantía quedará afecto al pago de las indem- 


nizaciones a que está obligada la sociedad, y se considerará como garantía 


prendaria a favor de los asegurados, en conformidad al artículo 3." de la 
Ley Núm. 1712, de 17 de Noviembre de 1904. 
Art. 94. Si la sociedad se obliga a depositar en las Cajas de Ahorros, 


inmediatamente después de la liquidación de. los siniestros, los capitales 


Y Le 
MESA, 


representativos de las rentas y pensiones adeudadas por muerte o incapa- 
cidad absoluta, el depósito especial de garantía a que se refiere el Núm. 2.2 


del artículo anterior, se reducirá en las proporciones que se indican en 
— seguida: 


1.2 Para las sociedades a prima fija, el 1 4% del total de los sala- 


rios, dentro de un mínimum de $ 100 000 y de un máximum de 


$ 315 000; y 


2.2 Para las sociedades mutuas al 1% de los salarios, dentro de un 


minimum de $ 50000 y de un maximum de $ 250 000. 


Art 95. El depósito de garantía puede hacerse, a elección de la so- 


ciedad aseguradora, en dinero; en titulos de la deuda pública interna o 
externa; en bonos garantidos por el Estado de empréstitos municipales o 


para construcción de habitaciones obreras; en letras de la Caja de Crédito 


Hipotecario y de los Bancos Hipotecarios. Nacionales, siempre que las le- 


tras hipotecarias emitidas por estos últimos hayan sido declaradas acepta- 
bles por el Presidente de la República. 


Art. 96. El depósito de garantía en dinero o en valores de los enume- 


_rados en el artículo anterior, se hace efectivo eu Arcas Fiscales y debe 
“acreditarse por la sociedad depositaria, con el certificado correspondiente, 


ed: 


debiendo constar de dicho certificado que el depósito no puede retirarse 


sino en virtud de un decreto supremo que autorice expresamente el retiro. 


Si el depósito consistiere en títulos de crédito, el certificado deberá 


-contever ademas la especificación de dichos valores y la cotización de cada 
¿Uno de ellos en la fecha del depósito, conforme + a lo dispuesto en el artícu- 
lo siguiente. 


Art. 97. Los valores dados en garantía se aprecian con arreglo al 
Promedio de su cotización en Bolsa nacional o extranjera, si es que los 
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valores no se negociaren en el país, calculado dicho promedio por las coti- 
zaciones del mes que precede a la fecha del depósito y, a falta de ellas, del 
último período mensual. 

En todo caso, corresponde a la sociedad interesada cre di d estos he 
chos, a menos que difiera desde luego a la cotización que haga de los va 
lores la Bulsa de Santiago, para cuyo efecto deberá acompañar el certifica: 
do oficial correspondiente. 

Art. 98. La sociedad queda obligada a reintegrar su garantía desde A 
momento en que los valores depositados se coticen en plaza con una de- 
preciación que exceda del 20 % de la cotización aceptada en la fecha del. 
depósito. 

Art. 99. Los intereses que produzcan los valores dados. en garantía. 
pueden ser retirados por la sociedad en cualquier momento y sin necesidad / 
de autorización previa. : 

El valor de los titulos amortizados o sorteados sólo puede ser nue A 
gado a la sociedad en cambio del depósito equivalente de los valores nece: 
sarios para completar la garantía exigible. | 

Art. 100.* El depós ito de garantía sólo puede ser retirado por las so- 
ciedades aseguradoras en virtud de autorización conferida por decreto del 
Presidente de la República y bajo las condiciones siguientes: 

1.+ Hasta concurrencia de la diferencia que exista a favor de la socie 
dad, si el depósito exigible con arreglo a la proporción establecida en él” 
Núm. se del artículo 92 fuere inferior al constituído-en el ejercicio. prece- 
dente; E 
| 9, a Totalmente, si la sociedad justifica haber 0d todas las 20 
gaciones concernientes a los seguros contratados y depositado en las Cajas 
de Ahorros los capitales representativos de las rentas y pensiones adeuda- 
das por accidentes que hayan ocasionado la muerte o la nes paniea abso- 
luta de las víctimas. E 

Una regla análoga se aplica a la cancelación de las garantías consti 
tuídas en bienes raíces, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes. - 

Art. 101. Las Sociedades de Seguros pueden sustituir el devósito a 
que se refieren los artículos precedentes, constituyendo una garantía de 
valor equivalente en lumuebles situados en Chile o en primera hipoteca 
sobre los mismos. 

Si la sociedad opta por constituir su garantía en cualquiera de estas 
formas, deberá presentar al Ministerio todos los antecedentes necesarios 
para que pueda justipreciarse el valor de” la garantía ofrecida, e indispen- > 
sablemente, los títulos de dominio; la última tasación oficial de las propie- 
- dades para los efectos de la contribución de haberes; y un- certificado del 
Conservador de Bienes Raíces, del cual conste que las propiedades n 
están afectas a ningún gravamen ni prohibición de gravar o enajenar. E 

Si se tratare de predios urbanos edificados, se acompañará ademas. 
un contrato de seguros contra incendio, en el cual se estipule expresa- 
mente que el contrato rejirá, háyase pagado o nó la prima, mientras dichos 
predios sirvan de garantía y obligándose la sociedad aseguradora, en caso 
de siniestro, a depositar el valor íntegro del seguro en Arcas Fiscales. 

En vista de los antecedentes presentados, el Presidente de la Repú 
blica puede aceptar o rechazar la garantía ofrecida. A 
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Art. 102. Ión todo caso, la garantía en bienes raíces o en primera hi- 
poteca sobre los mismos no se considerará constituida, para los efectos de 
este Reglamento, mientras no haya sido aceptada por decreto Supremo y 
nose haya verificado la inscripción de dicho decreto en el Conservador de 
Bienes Raíces respectivo. 

Del mismo modo, si la garantía consistiere en una hipoteca, no se 
considerará otorgada mientras no se acredite, mediante un certificado ex- 
pedido por el respectivo Conservador de Bienes Raíces, que el gravámen 

constituído es hipoteca de primer grado. 


. | RESERVAS MATEMÁTICAS 


Art. 103. Toda sociedad de seguros mutuos o a prima fija está obli- 
-gada a justificar, desde el segundo año de su funcionamiento, la constitu- 
ción de un Fondo de Reserva cuyo valor mínimo sea- equivalente al mon- 
to de los capitales representativos de las rentas y pensiones debidas por 
accidentes que hayan ocasionado la muerte o la incapacidada absoluta para 
el trabajo. | 
El cálculo de los capitales representativos de las rentas y pensiones 
se conformará a las condiciones que el Presidente de la República esta: 
blezca para determinar los capitales que deben depositarse en las Cajas de 

Ahorros, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de este Reglamento. 

| Art. 104. No están obligados a constituir el Fondo de Reserva a que 

se refiere el artículo anterior, las Sociedades mutuas o a prima fija que no 

hagan directamente el servicio de las rentas y pensiones, obligándose a 

depositar los capitales representativos, desde el momento en que sean exil- 

- gibles, en las Cajas de Ahorros autorizadas para este efecto. 

Art. 105. El Fondo de Reserva de las rentas y pensiones queda en 
poder de la Sociedad y es administrado directamente por ellas; pero sólo 

“puede ser invertido o colocado con arreglo a las prescripciones siguientes: 

1.2 En dinero o valores de los enumerados en el artículo 95 de este 
Reglamento; 

A 2. En propiedades raíces o en primera hipoteca sobre las mismas, no 

pudiendo exceder las inversiones de esta especie del 507% del valor total 
del Fondo de Reserva; y 

' 3. Hasta una décima parte de dicho Fondo en acciones totalmente 

pagadas de sociedades industriales o comerciales de solvencia notoria: 

E Art. 106. El Fondo de Reserva que debe constituir cada sociedad se 
“fija anualmente por decreto del Presidente de la República, estimándose 
«los valores o propiedades por el precio de compra que conste de las escri- 
turas públicas o documentos auténticos. 

Respecto a los valores se concederá una tolerancia hasta de veinte por 

cierito para la baja, pero, desde el momento eñ que la baja exceda de este 

límite el Presidente de la República ordenará el reintegro del Fondo de 
Reserva en un plazo máximo de tres años. 
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Art. 107. Las Sociedades de seguros autorizadas deben presentar 
anualmente al Ministerio del Interior el balance de sus operaciones y una : 
memoria explicativa, en la cual se expresará especialmente: : 

1.2 El empleo del activo de la Sociedad, con expecificación de los va- 
lores que lo componen y de los que se hallen afectos especialmente a las 
reservas matemáticas de las rentas y pensiones adeudadas por la Sociedad; 

2.2 Los ingresos producidos por el seguro, distinguiendo En el 1 mn 
dividual y el colectizo y el seguro directo del reaseguro; 

a El pago de las. primas por reaseguro de riesgos; | = 

4.0 El número de pólizas emitidas, rescindidas, caducadas y termina- 
das por siniestro o expiración del contrato, así como el importe de los sar 
larios asegurados, separando lcs seguros individuales y colectivos y los 
riesgos asumidos directamente de los reaseguros; - A 

5.2 El total de las rentas vitalicias DE pensiones temporales adeudadas ' 
por la Sociedad, con a del número y clase de los beneficios de 
dichas rentas y pensiones; Z 
6.2 El estado de los siniestros reclamados, de los discutidos judicial- 
mente y de los pagados; su importe, diferenciando los motivados por: 
muerte, por incapacidad absoluta, relativa y temporal; y A 

7.2 La lista de los accionistas, con especificación de la nacionalidad 
de ellos y su residencia actual. 

El balance anual de las Sociedades de seguros y un resúmen de 1 
-memoria explicativa se publicarán por cuenta de la Sociedad en el Diario 
Oficial. Cada Sociedad debe, además, publicar los mismos documentos a 
lo menos en un diario de la localidad en q la Sociedad tenga su domi- 
cilio principal. 


CALÍOErO VIH 
IxNsPECCIÓN ADMINISTRATIVA 


Art. 108. La Oficina del Trabajo tendrá a su cargo, bajo la dirección: 
superior del Gobierno, la inspección y vigilancia administrativas necesa- 
rias para asegurar la correcta aplicación y la estricta observancia de la uN 
y del presente Reglamento. j 

Art. 109. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, co 
rresponderá a la Oficina del Trabajo: 

a) Preparar y someter a la aprobacicn del Ministerio del Inia los 
Proyectos de o decretos, instrucciones y demás disposiciones 
administrativas coat ¡ementarlas de este Reg.amento o que sea necesari 
dictar en lo sucesivo | 

b) Informar al Ministerio del Interior sobre todas las cuestiones re- 
lacionadas con la aplicación de la Ley, y especialmente, acerca de la ins- 
talación y funcionamiento de las sociedades de O contra accidente q 
del trabajo; | 


“sociedades de seguros contra los ina del o 


- 


A e 
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d) Llevar las estadísticas de los accidentes y de los seguros del ramo; 

e) Velar por la estricta observancia de la Ley en las industrias u 
obras que se exploten o se ejecuten por cuenta del Estado, sea por con- 
trato, sea por administración; 

f) Asesorar gratuitamente a los obreros en las consultas que éstos le 
sometan sobre su derecho a las indemnizaciones legales, 

Del mismo modo, la Oficina deberá informar toda consulta relacio- 
nada con estas materias que le hagan los fucionarios de la Administra- 
ción Pública, llamados a intervenir en la aplicación de la Ley. 

Art. 110. Para los fines señalados en los dos artículos precedentes y 
miéntras se organiza en forma definitiva el servicio de inspección, se de- 
signarán por el Ministerio del Interior tres inspectores que prestarán sus 
servicios bajo la dependencia inmediata del jefe de la Oficina del Trabajo. 


DeL REGISTRO DE OBREROS Y SALARIOS 
Art. 111. Todo patrono que ocupe mas de diez obreros está obligado 


a llevar un libro registro de «Obreros y salarios», del cual conste: 
1.2 El nombre y apellido, la edad, el estado civil y el domicilio de 


cada obrero; 


2.2 La ocupación o trabajo que el obrero ejecuta; y 

3.2 El salario, comprendidas las remuneraciones suplementarias que 
el obrero perciba por su trabajo. En los casos de salario a destajo, deberá 
indicarse el importe de las liquidaciones periódicas, con los datos - necesa- 


rios para calcular la remuneración media por dia de trabajo ganada por 


el obrero. 
El libro-registro de «Obreros y salarios» deberá exhibirse'a Jos jueces 


oa los funcionarios de la inspección administrativa cada vez que éstos lo 


exIgleren. 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértes en el Boletín de- 


las Leyes y Decretos del Gobierno.—SaNFUENTES.—Enrique Zañartu P. 


' 


“el LEC 
dd 


- 


Cómputo de las indemnizaciones.—Tabla de valorización 
de la capacidad para el trabajo 


Santiago, 27 de Abril de 1923.—Secc. 1.2, Núm. 380.—Vistos estos 


antecedentes y teniendo presente: 


al 


Je 
y 


p Y.A 


a) La necesidad de que las Compañías de seguros sobre accidentes 


del trabajo como los patrones tengan en la reglamentación de la Ley una 
norma fija para efectuar los pagos de las indemnizaciones que procedan. 
- por las incapacidades relativas o permanentes parciales de que fueren víc- 


timas los obreros o empleados; 
b) Que el inciso 3. del artículo 6.2 de la ley N.* 3170 de 27 de Di- 


— ciembre de 1916, dispone que si la incapacidad es permanente parcial, la 
Indemnización que corresponde a la víctima es una suma que no exceda 
del salario de dos años, fijando así solamente el máximo de indemniza- 


Clones que corresponde lógicamente a las incapacidades relativas de más 
alto grado; 


[28] 
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C) Que el espíritu del legislador fué dejar a e apreciación de las Tri 
bunales de Justicia la regulación del valor de las indemnizaciones por esta - 
clase de incapacidades y que no habiéndose formado jurisprudencia un 
forme al respecto, no hay una norma que pueda servir de base al 02 
de las indemnizaciones; : 

d) Que a fin de facilitar. la aplicación de la expresada ley, hay mani- 
fiesta necesidad de establecer para loz grados medio y mínimo de las inca- 
pacidades relativas una norma que esté en armonía con el daño causad 
a la víctima; | 

e) Que para la mejor aplicación del Reglamento General de la un 
aprobado por decreto N.* 2 323 de 19 de Junio de 1917, y para establecer 
el cómputo de las indemnizaciones a que pueden dar derecho las inca pa- 
cidades relativas, es conveniente hacer la enumeración de los acciden tes 
del trabajo que constituyen dichas incapacidades; | 

£) Que el artículo 19 de la expresada ley faculta al Presidente de la 
República para dictar los reglamentos necesarios para su O E 


Decreto: 


1.2 El cómputo de las indemnizaciones a que pueden dar derecho las 
incapacidades relativas o permanentes parciales producidas por los acci: 
dentes del trabajo, se hará con la base del tanto por ciento del salario que 
fija la siguiente : 


TABLA DE VALORACIÓN DE DISMINUCIÓN DE OA PARA Eb Da 


Porida total del brazo aut O delas A 60% 
Pérdida total del antebrazo izquierdo o derecho ..:...... O 
Pérdida total de la mano derecha o o A 
Pérdida del pulgar derecho o izquierdo .......ooooocooccncco no. a xS 
Pérdida total del índice: | a 008 
ADO o 24) E 
Izquierdo ... e A 
Pérdida total de la a segunda tolange del o pulgar OS es 
Derecha .. E O ; a a OS E 
| Izquierda ... : A a 
Pérdida total del dedo de la n mano: 7 | os 
MO a o 
Mene o aa A LS ys 
Anular .. ch e o : O 
Pérdida total de 1 una falange d de > cualquier dedo de lan mano: 6.0 
Pérdida totalide un maslo ia E 
Pérdida total de una pierna. o ads 
Pérdida total de un pie.. A ld O 
Pérdida total de un dedo del pie. A 
Ceguera de un ojo. A a a 
Sordera total .. O PI O AZITA 
Sordera de un o e 
'Hernta inginalso cruralodoble o a O IN 


Hermia inginal-o ernral simple ooo a 
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2.2 La aplicación de la presente tabla se hará tomando por base el 
salario de dos años, el cual se dividirá por 50, 60 o 70, dando así los co- 
eficientes de incapacidad máxima, media y mínima. Estos coeficientes se 
multiplican por el tanto por ciento que, según la tabla, se ha asignado a 


-——la incapacidad para el trabajo que afecta al obrero. 


3.2 Derógase el inciso 1.2 del artículo 47 del decreto reglamentario 
número 2323, de 19 de Junio de 1917, en cuanto establece que en caso 


de incapacidad relativa, la indemnización es igual al doble del salario anual 


de la víctima. 
Tómese razón, coman publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobrerno.—ArassanNDrRI.— Vicente Adrián V. 


Normas dadas por la Oficina del Trabajo sobre la aplicación 
de la disposición anterior _ 


La Oficina del Trabajo ha dado las siguientes normas para la aplica- 


ción del decreto que precede: : 


1.2 Haciéndose la operación con el divisor 50 de la escala de relativi- 
dad y tomando como base el salario máximo legal, se llega a la conclusión 
de que la indemnización, en el caso de pérdida de un brazo, por ejemplo, 
daría una suma superior a dos años de salario. 

La disposición legal contenida en el artículo 6.%, N.? 3.9, de la ley 3170 
que expresa que la indemnización para esta clase de incapacidades es una 
suma que no exceda del salario de dos años, se halla en vigencia, dedu- 


- ciéndose, en consecuencia, que la indemnización jamás podrá exceder al 


salario de dos años. 

Se quiere ver una contradicción entre la disposición legal citada y lo 
que dispone el decreto; pero ella es una contradicción que resulta de la 
mala aplicación de las disposiciones del referido decreto. En efecto, éste 
fija tres divisores de la escala de relatividad, de donde se desprende que 
cuando la incapacidad permanente parcial pertenece al grado más alto de 


esta clase de incapacidades, es decir, cuando está afectada por el 60 por 


XxX 


ciento en la tabla de anación no puede necesarjsmente aplicársele al 
divisor 50. 

El divisor 50 tiene por objeto elevar la indemnización en casos como 
el siguiente: 

Un obrero ha perdido dos dedos de cualquiera mano. Si la profesión 
de la víctima es carretero, se comprende que esta mutilación le imposibi- 
lita y dificulta su trabajo; pero no en la forma como perjudicaría a un ti- 


- pógrafo u otra persona, que en el ejercicio de su profesión tuviera impres: 


cindiblemente que servirse de todos los dedos; en este último caso se 


impone la adopción del divisor 50, ya que en las indemnizaciones por ac- 


; 


cidentes hay que distinguir dos conceptos para justipreciarla con equidad: 


el concepto de incapacidad, propiamente tal, y-la incapacidad relacionada 
con el oficio de la víctima o disminución de inepacidad para el trabajo ha- 


bitual. 


De una manera general, puede decirse que si aplicando el divisor 50 


el resultado de la operación excede del salario de dos años, debe rectificar- 
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se la operación con los otros divisores. Lógicamente, el divisor que está 


llamado a emplearse más comúnmente es el divisor 60, que representa la 


escala media de relatividad. Empleando este divisor en los casos de inca- 


pacidad permanente parcial máxima, ella da por resultado el salario de 
dos años, que es la indemnización máxima para esta clase de incapacida- e 


des. El empleo de este divisor se impone, ya que los obreros estarían siem- 
pre interesados en que se hiciera la operación con el divisor 50 y los pa- 
trones adoptarían de preferencia el 70. 

Como se ve, no hay contradicción alguna entre las disposiciones le- 
gales del artículo 6.2 citado y las disposiciones del decreto. El artículo de 
la ley sólo fija un máximo de indemnización sin establecer un mínimo, y 
para hacer cesar las dificultades a que continuamente daba origen su apli- 
cación, se impuso la adopción de la escala de relatividad en la forma apro- 
bada en el decreto. 


2.2 Por lo que respecta a la cuestión relativa a cuándo el juez debe 


calificar la incapacidad méxima, media o mínima, esto se halla resuelto en 
el punto primero, al hacer constar que hay dos conceptos: la incapacidad 


propiamente tal y la incapacidad profesional, ya que iguales mutilaciones 


determinan incapacidades diferentes, atendiendo a la profesión u oficio de 
las víctimas. 
3.2 En lo que se refiere a que si el juez puede desentenderse da las 


disposiciones del decreto 380 y fijar la indemnización conforme a su crite- 


rio, el artículo 47 del reglamento general, N.* 2 323 de 19 de Junio de 1917, 


ha sido derogado sólo en la parte que establece que la indemnización para 


esta clase de incapacidades será igual al salario de dos años. De donde se 
desprende que la sentencia judicial puede fijar la indemnización de acuer- 
do con su criterio, pero se entiende que el juez no se apartará de las dis- 
posiciones del decreto 380, ya que ellas forman parte integrante del texto 
een 


Saias Cunas 
Ley Núm. 3 136.—Por cuanto, ete. 
ProYecro pe Ley:: 


Artículo 1.2 Toda fábrica, taller o establecimiento industrial que ocu- 


pe cincuenta o mas mujeres mayores de dieciocho años, deberá disponer 


de una sala, especialmente acondicionada, para recibir en las horas de tra- 
bajo a los hijos de las obreras durante el primer año de edad. | 
Art. 2.2 Las madres a que se refiere el artículo anterior tendrán dere- 


cho a disponer, para amamantar a sus hijos, de porciones de tiempo que E 


en conjunto no excedan de una hora al dia. 


El valor de este tiempo no podrá ser descontado del salario de la ma- 
dre, cualquiera que sea la forma de remuneración de su trabajo, y el de- 
recho de usar de este tiempo en el objeto indicado, no pa ser. E , 


ciado. 


Art. 3.2 Cada infracción a esta ley será penada con una multa de cin- le 


cuenta a quinientos pesos, a beneficio fiscal. 
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' Art 4.2 El Presidente de la República dictará los reglamentos que 
exija la aplicación de la presente ley, la cual empezará a regir un año des- 
pues de su promulgación en el Diario Oficial. 

Y por cuanto, etc.—Santiago, a 8 de Enero de 1917.—Juas Lurs 
SANFUENTES. — Enri ¿que Zañartu “P. 


A A e 


Reglamento de la aplicación de la Ley de Salas Cunas 


Núm. 628.—Santiago, 22 de Marzo de 1921.—En uso de la facultad 
que me confiere el Núm. 2. del artículo 73 (82) de la Constitución y el 
artículo 4. de la ley número 3 186 de 8 de Enero de 1917; y 
0 Teniendo presente lo informado por la Oficina del Trabajo, 


Decreto: 


Articulo 1.2 Estan sujetas a las disposiciones de la ley número 3 186, 
de 8 de Enero de 1917, sobre salas cunas en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 1.% toda fábrica, taller o establecimiento comercial y sus de- 
o de cualquiera naturaleza que sea, públicos o privados, aún si 
tienen el carácter de beneficencia, ES que ocupen 50 o mas mujeres 
mayores de 18 años. 

Art. 2.2 Toda madre tendrá Boredho para amamantar a su hijo en el 
curso del trabajo, sin otro trámite que avisar, ántes de entrar al trabajo, 
al jefe de la industria las horas que hubiere escojido. 

Estos intérvalos de tiempo en conjunto, no excederán en ningún caso 
de una hora al día, repartida en dos períodos de treinta minutos cada uno: 
uno en la mañana y otro en la tarde. 

Art. 3.2 Esta hora será independiente de los descansos acostumbrados 
y del descanso del medio día. 

Art. 4.2 A falta de acuerdo especial, esta hora se entenderá escojida a 
mediado de cada periodo de trabajo. 

Art. 5.2 En los establecimientos en que existan salas especiales, el 
tiempo de la alimentación del niño podrá ser reducida a media. 


5 


pla A A 


Ad ii dió 
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Art. 6.2 Los establecimientos a que se refiere el artículo 1.% que ocu- 
“pen mas de 50 obreras de mas de 18 años, deberán tener anexo e inde- 
- pendiente del local de trabajo una o mas salas, donde las madres puedan 
dar el pecho a sus hijos menores de un año y dejarlos mientras esten en 
el trabajo. 
Art. 7.2 Las salas deberán ser bien ventiladas y orientadas en tal for- 
da que tengan el máximum del sol y de aire a toda hora. 
+ En lo que respecta a las condiciones de higiene y salubridad del local, 
al construír se deben previamente presentarse los planos a la Dirección 
e General de Sanidad para que los apruebe o determine sus modificaciones, 
E según Es naturaleza de la industria y la importancia del establecimiento, 
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Art. 8.2 En cada establecimiento deberá haber el número de salas - 
necesarias para contener a los niños de las obreras mayores de 18 años 


que haya en el establecimiento. 
En ningún caso podrá abergarse mas de 25 niños en cada sala. 
Art. 9.2 Cada sala estará al cuidado de una persona competente que 


tendrá a cargo el cuidado de los niños que deberá avisar a las rap dies res- 
pectivas cualquiera anormalidad que note en el niño. : S 0 


Su pago será de cargo del dueño del establecimiento. 


TU.—De Los NIÑOS 


Art, 10. Para admitir a un niño deberá exigirse previamente un 
certificado dado por el médico del Hospital o del Dispensario que hubie- 


re atendido a la enferma en el parto o al niño después del nacimiento. 


En el certificado se dejará testimonio del estado de salud del niño y - 


de los antecedentes hereditarios y personales. 


Art. 11. Se entenderán por antecedentes hereditarios, la salnd ante- : 
rior del padre o de la madre, debiendo rechazarse aquellos niños cuya sa- 


lud inspire algún peligro de contagio para el resto de los asilados. 


Se entenderán por antecedentes personales las circunstancias que ro- E 


dearon al nacimiento del niño, y la clase de alimentación que necesita. 
Art. 12. Sólo las enfermedades ' contagiosas (sífiles, tracoma, tifus, 


peste, tuberculósis, etc.) serán causales suficientes para la no admisión de 3] 


un niño. 


do por las interesadas, y sin cargo alguno para éstas. 


]1V.—DiIisPosIiCIOÓNES GENERALES 


Art. 14. Los inspectores de la Oficina del Trabajo tendrán derecho , 
para visitar, cada vez que lo estimen conveniente, las fábricas y talleres 


que ocupeu mujeres, y darán aviso al jefe de la Oficina de las ¡ INCOrreccio- 
nes que noten en la aplicación de este reglamento o de la ley respectiva. 


Hecho el denuncio, el Jefe de la Oficina del Trabajo, dirigirá una 
nota al empresario, el cual tendrá un plazo de quince días, a contar des- 
de la fecha de la nota, para reclamar por escrito ante el Ministerio res- a 


pectivo. 


hacer. 


Art. 15. Hecho el reclamo el Ministerio deberá fallar en el. plazo de P 


tres días, si ha lugar o no a la reclamación, atendiendo a las razones que 
alegue el empresario. 


En caso negativo, esto es, de no dar lugar al Pelo se notó 
por un inspector al empresario, el cual tendre un nuevo plazo dE 15 des 


rriendo en caso contrario, en las multas de señala el cio oa de 
la ley. | | E e 


Art. 13. Los médicos que reciban remuneración del Estado y sean ; 
internos del Hospital y dispensarios en que se medicinó la enferma y el - 
niño, no podrán negarse a dar este certificado cada vez que le sea solicita- 


Pasado este plazo se entenderá que no tiene reclamo ninguno gue 


pan 


. 


PREVISION SOCIAL 439 


Art. 16. Toda persona legalmente capaz que tuviere conocimiento de 
la infracción de cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento, 
podrá denunciarla ante la autoridad competente, a fin de que ésta proceda 
a la comprobación respectiva. 

Art. 17. Los dueños o administradores de la empresa a que se refiere 
el artículo 1.9, tendrán el plazo de seis meses, desde la dictación de este 
decreto, para proceder a la construcción de los locales en que deben al- 


-—bergarse los niños. 


Hecha la construcción, deberán Rear una solicitud a la Oficina 
del Trabajo y a la Dirección General de Sanidad para su aprobación. 
Si dentro de este plazo no se hubiere hecho la construcción, podrá 
decretarse por el Ministerio la clausura de la fábrica. 
- Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—ALEssaNDRI.—P. Aguirre Cerda. 


Descanso dominical 
Ley núm. 3 321.—Por cuanto, etc. 


Artículo 1.2 Los dueños, gerentes o administradores de destableci- 
mientos industriales o mercantiles, como fábricas, manufacturas, talleres, 


oficinas, almacenes, tiendas, minas, salitreras o de otras emprezas de cual- 


TE 


quiera especie, públicas o privadas, aunque sean de enseñanza profesional 


o de beneficencia, darán un día de descanso en cada semana a los opera- 


rios o empleados que trabajen hajo su dependencia. 

El día de descanso será el domingo. 

También ge dará descanso los días feriados que señala la ley número 
2971, de 28 de Enero de 1915. 

El descanso empezará a las nueve de la noche de la víspera y termi- 
nará a e E de la mañana del día siguiente al fijado para el reposo. 

Art. 2.2 Exceptúanse de lo ordenado en el artículo 1.*, los individuos 
que se ocupen: 

a) En las faenas destinadas a reparar deterioros irrogados por fuerza 

mayor o caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable; 

b) En la explotación o labores que exijan continuidad por la índole 


de las necesidades que satisfacen, por motivo de caracter técnico, o por 


razones fundadas en la conveniencia de evitar notables perjuicios al interés 


público o a la industria; 


c) En las obras que por su naturaleza no puede ejecutarse sino en 


estaciones determinadas, y que dependen de la acción irregular de- las 
- fuerzas naturales; y . 


d) En los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha 


de una empresa. 


Aún a estos individuos se dará por lo menos un día de descanso 


cada dos semanas; y el día de descenso podrá ser común para todos los 
Individuos, o turnado para no paralizar el curso del trabajo. 


Para los que se ocupen en establecimientos de botica, el descanso se- 
manal se entenderá sin perjuicio del turno a que deberá sujetarse en las 
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noches y días feriados, turno que señalarán en las comunas cabeceras d 
departamentos los sobernadores departamentales, y en las demás. comu 

nas los alcaldes en ejercicio. | 
El Presidente de la República determinará cuáles son los trabajos, 
explotaciones o establecimientos a que se refiere este artículo. a 
Art. 3.2 Cuando hubiere convenios o turnos, el día de descanso. se 
anunciará por carteles fijados en las oficinas, en los talleres o en otros la- 
gares visibles del establecimiento, y ho podrá ser cambiado sino con na 
mes de anticipación. : 
Para que estos convenios o turnos surtan ted. legales, dba 
trascribirse a la Alcaldía Municipal, y señalarán la naturaleza del trabajo, Sl 
el número de operarios o empleados, la causa precisa de la excepción y - 
cómo se concederá el descanso. Para este efecto la Alcaldía llevará un re- 
gistro especial. 
Art. 4.2 Corresponderá a los alcaldes la Puta de esta ley. ON 
darán encargados de denunciar las infracciones los inspectores mp . 
les y la policía. 
Art. 5.2 Las infracciones de esta ley se penarán con multa de veinti=. 
cineo a cincuenta pesos a beneficio de la Municipalidad respectiva. En 
caso de reincidencias, se doblará la multa. o 
Art. 6.2 Las multas se cobrarán administrativamente. Las reclama- 
ciones a que diere lugar su imposición, se tramitarán por la justicia ordi- 
naria en forma breve y sumaria. ] 
Art. 7.2 Cualquiera persona del puoblo podrá denunciar ante el al: 5 
calde las infracciones de la presente ley. : 
Y por cuánto, ete. —JUAN Luis SANFUENTES. —Eliodoro Yánez 


Reglamento sobre descanso dominical 


Núm. 101.—Santiago, 16 de Enero de 1918.—Teniendo presente: 
1.2 Que la ley número 3 521, de 5 de Noviembre de 1917, obliga a 
los dueños, gerentes o administradores de establecimientos industriales. 
mercantiles, como fábricas, manufacturas, talleres, oficinas, almacenes 
tiendas, minas, salitreras o de otras empresas de cualquiera especie, públi- 
cas 0 privadas, aunque sean de enseñanza profesional o de beneficencia, a 
dar descanso en el trabajo a los operarios o empleados de su dependencia 
los días Domingos de cada semana y demás días de feriado legal; 
2. Que el artículo 2.2 de la misma ley exceptúa del descanso público. | 
a los individuos que se ocupan en los trabajos o faenas que dicho artículo. 
enumera, y establece en su inciso final que el Presidente de la República 
determinará cuáles son los trabajos, explotaciones 0 establecimientos a que 
se refiere este artículo; ¡ 
Conforme a lo dispuesto en la disposición citada, y en uso de la atri 


bución que me confiere el inciso 2. del artículo 73 (89) de la Constitución - 
- Política del Estado, E A 


Decreto: 


Se exceptúan del descanso público los indias que se ocupen el 
las IS partes de empresas o trabajos que se enumeran en. seguida 
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1.2 CATEGORÍA 


A Por la índole de las necesidades que satisfacen o por el grave perjui. 
cio público que acarrearía su interrupción: 
1.2 En las empresas ferroviarias: todos los servicios y trabajos nece- 


3 sarios para el movimiento de trenes de pasajeros y de carga; y la recepción 
y entrega de correspondencia, encomiendas, equipajes y cargas suscepti- 
bles de deterioro; 

; 2.2 Las empresas de tranvías, en cuanto a los servicios y trabajos in- 
— herentes al transporte de pasajeros; 

E 3.0 Las empresas de bicicletas, automóviles, coches, carretelas y ca- 

E - rruajes de alquiler; e 

e 4.2 Los servicios y empresas de navegación marítima e interior; 

E 5.2 En los puertos: el embarco y desembarco de pasajeros, correspon- 

3 dencia, equipajes y carga de fácil deterioro; la carga y descarga de mer- 

á cancías, pero sólo en caso de aglomeración; en las empresas de vapores, 

; lanchas y botes de recreo; 

> 6.9 Los servicios o empresas de correos, teléfonos, telégrafos y cables 

submarinos; 

7.9 Las empresas de producción y distribución de fuerza motriz; 
3.2 Las fábricas de gas; las empresas de luz eléctrica y en general to- 
das las empresas de alumbrado; 

3 - 9. Los servicios o empresas de producción de agua potable; 

10. Los mataderos públicos; 

de 11. Los mercados, vegas o e autorizadas por las Municipalidades 

> - respectivas, 

Se 12. Las ferias de productos elas y de ganado que necesiten fun- 

3 cionar los días Domingos o feriados, por razones de manifiesta convenien- 

cia local o regional; 

- 18. Las carnicerías y el reparto de carne a ao! 

14. Los puestos o almacenes para la venta al por menor de pescado, 

aves, producios de la caza, frutas y legumbres para el solo efecto de ex- 

—pender estos productos y ar tículos; 


Sas 


e 


; 
A 3 
E 


E 15. Las lecherías y el reparto de leche y mantequilla a domicilio; 

> 16. Las panaderías y el reparto de pan a domicilio; 

> 17. Las dulcerías, pastelerías, confiterías y cafeterías, únicamente en 
cuanto al expendio de los artículos del ramo; 

Es 18. Los negocios para la venta de flores naturales; 

19. Los hoteles; 

a 20. Los restaurants o fondas y las cocinerías para el solo efecto de 


Servir comida; 

21. Las empresas de diarios y revistas que se publiquen en días de 
- descanso público. La distribución y venta de estas publicaciones; 

| 22. Los teatros, circos, biógrafos, hipódromos y demás empresas de 

- espectáculos públicos y de recreación popular; 


23. Las empresas de baños públicos, establecimientos termales y de 
balnearios; 


Le 


0 24. Los hospitales, clínicas, sanatorios y dispensarios; 


Dd E 
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25. Los servicios o empresas de pompas fúnebres; -' 
26. Las cajas de ahorro en general; | ps a 
27. Los museos y las bibliotecas. | : 0 


9.2 CATEGORÍA 


Por motivos de carácter técnico o por el grave payuas que su inte- 
rrupción causaría a la industria: E 

1.2 En general, las industrias con procesos técnicos, continuos y y 
generación de la energía necesaria para la continuidad de estas industrias; 

2.2 En la esplotación de salitreras y de minas de cualquier especie y - 
en los establecimientos de beneficio, todos los trabajos que por su natura: 
leza no sean susceptibles de interrupción. Por regla general, no se consi- 
derarán comprendidos en esta clase de trabajos, las faenas de extracción - 
y acarreo de minerales o de productos elaborados, ni el funcionamiento de 
los servicios o talleres auxiliares o anexos a la explotación principal, en 
cuanto a las labores cuya ejecución pueda postergarse sin perjuicio de la 
marcha regular de la empresa; a 

3.2 En las fábricas de vidrios y cristales: la mad y el funcio- 
namiento de los hornos; la preparación de la materia por elaborar y el s0- 
plado y templado de los vidrios y cristales; - : 3 

4.2 En las fábricas de enlozado y esmalte: la alimentación ; y tancia 
namiento de los hornos para enlozar y esmaltar; : 

9.2 En las fábricas de ladrillos, tejas y otros productos de cerámica y 
alfarería, la alimentación y funcionamiento de los hornos de cocción y cal- 
cinación; 

6.» En las fábricas de cemento, de'cal y yeso: la alimentación ys fan- 
cionamiento de los hornos de calcinación; 8 
7.2 En las fábricas de POIvOra y explosivos, la desecación EE las 0) 
tancias; 2 

8.2 En las caes de metales: la alimentación y funcionamiento. 
de los hornos y los trabajos anexos de preparación: de la materia; las ea 
raciones de colada y de laminación; 

9.2 En las fábricas de productos químicos en general: el ón) 
miento de los hornos de torrefacción y de oxidación y de los aparatos de 
condensación, concentración, cristalización, refrigeración, precipitación, 
desecación y compresión. El envase y el transporte a los a cuando, 
lo exigiere la naturaleza de los productos; A 

10. En las fábricas de oxígeno y gases. comprimidos: los aparatos de 
producción y las bombas de compresión; s 
) 11. En las fábricas de jabón: la alimentación del fuego en los fondos, 
de derretir; 

12. En las fábricas de papel y cartón: los trabajos de desecación o ca: 
lefacción; E 

13. En las curtidurías: los trabajos para la terminación del curtid 
rápido y mecánico; 

14, En las fábricas de almidón: la eliminación del glúten y la termi 
nación de las operaciones iniciadas; 

15. En las fábricas de cigarros: la a y la Se eS 1 
a 


A A 
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16. En las fábricas de hielo y los frigoríficos: los trabajos necesarios 
para la fabricación del hielo y la producción del frío; 
17. En las destilerías industriales y agrícolas: la germinación del gra- 
no, la fermentación del mosto y la destilación del alcohol; 
A 18. En las refinerías de sebo y grasas alimenticias y en la fabricación 
de margarina: la recepción y fusión de la materia grasa; 
| 19. En las malterías y fábricas de cerveza: la jerminación de la ceba- 
da, la fermentación del mosto y la producción del frío; 
20. En las refinerías de azúcar: los trabajos de refinación; 
21. En los molinos: los trabajos de molienda; 
e. 22. En las fábricas de leche condensada: la: recepción de la leche y 
la fabricación del producto. 


3.2 CATEGORÍA 


( Las obras, las explotaciones o trabajos que por su naturalaza no pue- 
den efectuarse, sino en ciertas estaciones del año o que dependen de la 
acción irregular de las fuerzas naturales: 
. 1.2 En general, las faenas agrícolas propiamente tales, como las de 
siembras o cosechas de granos, tubérculos, frutas, legumbres o plantas fo- 
—rrajeras; las lecherías, las vendimias, los trabajos de riego y otras” faenas 
similares. Además, todos los trabajos necesarios para el almacenamiento, 
conservación y primera preparación de los preductos susceptibles de de- 
terioro; 
des 2.2 La industria ganadera en general y especialmente los trabajos de 
. esquila y de primera preparación de la pe y el funcionamiento de los 
- saladeros y frigoríficos; 
3.2 Las faenas forestales en la época en que son indispensables para 

zo la siembra, plantación y cultivo; 

> 4,0 Los trabajos donde se hace uso de motores de viento o de mo- 
tores hidráulicos o eléctricos, siempre que estos últimos sean puestos en 
acción por la fuerza del agua; 
de 5.2 Las empresas de pesca, la elaboración de pescado seco y de con- 
- servas de pescados y mariscos; 

á 6.2 Las fábricas de conservas de frutas y legumbres y la elaboración 
de dulces y frutas secas, en la época de la cosecha. 


4.2 CATEGORÍA 


ÉS Los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de las 

- €Mpresas: 

y 1.2 Los trabajos de conservación, limpieza y vigilancia de los estable- 
cimientos que sea necesario ejecutar en días de descanso, por causa del 
peligro para los obreros o de entorpecimiento de la explotación; 

2.9 Los trabajos encaminados a evitar daños y a prevenir accidentes 

0 a reparar los ya ocurridos en el material, instalación o edificios; 

3 3.2 La compostura y limpieza de máquinas y calderas, cañerías de 
gas, conductores eléctricos, desagúes y otros trabajos urgentes de conser- 
vación y reparación, en cuanto sean indispensables para la continuidad 
de la pios, 
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4.2 En la construcción y demolición de obras y edificios, los ba 
necesarios para asegurar la estabilidad de las construcciones y po 
accidentes. : 

5.2 Los trabajos necesarios para la conservación de materias primas 
de productos susceptibles de rápido deterioro o alteración, en cuanto ni 
puedan postergarse sin perjuicio para la empresa; 

6.0 Los trabajos de carena de naves y en general qe reparación 1 ur 
gente de embarcaciones; , 

7.2 La formación de los inventarios y balances en las po in 
dusiriales y comerciales; 


5.4 CATEGORÍA 


Los trabajos de carácter impostergable destinados a reparar deterio- 
ros irrogados por fuerza mayor o caso fortuito, y particularmente, los da=- 
ños producidos por incendios, accidentes ferroviarios, naufrajios, derrum- 
bes, inundaciones, huracanes, EE erotos y Otras causas pa aná 
logas. | ES 

Extensión DE LAS EXCEPCIONES o 


Por regla general y sin perjuicio de la enumeración a toda ex- 
cepción al descanso público, se entenderá aplicable exclusivamente: 
1.2 En cada empresa, a los servicios o partes de la a donde 
se realizan los trabajos que motivan la excepción; y 
2.2 Al personal extrictamente indispensable para la ejecución de lo 
referidos trabajos. 


PATRONOS QUE TRABAJAN SOLOS 


Las disposiciones de la ley y de este reglamento no son aplicables: > 
1.2 A los dueños o patronos que, habitual o transitoriamente trabajen 
solos, esto es, sin la ayuda, remunerada o no de empleados, obreros o 
aprendices, en los días de descanso público. 
Para este efecto, se considerarán también como empleados, a qua 
parientes del dueño o patrono que desempeñen en la empresa o estableci 
miento una ocupación permanente, y cuyos servicios se retribuyan en di 
nero, en especies o en cualquiera otra forma de salario susceptible de ES 
apreciada en dinero; y 


SERVICIO DOMÉSTICO 


2.2 Al servicio doméstico, entendiéndose que no podrá bs ón 
calidad a las ocupaciones o trabajos de cualquier especie. que se a. 
dentro de las empresas industriales. o mercantiles. 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 


Ley que la crea 


Santiago, 26 de Enero de 1888.—Por cuanto, ete. 
Artículo 1.2 Créase con el nombre de «Dirección de Obras Públicas» 
oficina encargada de estudiar, ejecutar- v vigilar todos los trabajos 


públicos que se emprendan en el país por el Gobierno o por particulares 


por 


cuenta del Estado. 
Art. 2.2 Corresponde a esta oficina el conocimiento de todo lo rela: 


tivo: 


- (La 


1.2 A las comunicaciones terrestres, fluviales y marítimas; 
2 Al aprovechamiento y distribución de las aguas; 

3.2 A los edificios y construcciones nacionales; 

4.0 A las minas; 


-5. A los privilegios exclusivos; 


6.2 A la geografía y geodesia. 

Art. 3.2 Esta oficina se dividirá en cuatro secciones: (1) 

1.2 De ferrocarriles y telégrafos eu estudio o construcción; 
2.2 De puentes, caminos y construcciones hidráulicas; 

3.2 De arquitectura; y 

4,2 De minas, geografía y geodesla. 

Art. 4.2 La. Dirección de Obras Públicas tendrá el siguiente personal. 
planta se fija actualmente por la Ley de Presupuestos). 

Un ingeniero Director General, jefe de la oficina; 

Cuatro ingenieros jefes de sección; 

Tres ingenieros primeros; 

Tres ingenleros segundos; 

Tres arquitectos; 

Seis ingenieros aspirantes; 

Tres dibujantes primeros; 

Tres dibujantes segundos; 


- Un secretario ingeniero; 


Un contador; 
Cuatro escribientes; y 
Dos porteros. 


(1) Actualmente se divide en 8 Inspecciones Generales: de Ferrocarriles en estu- 


dio y construcción; de Hidráulica; y de Puentes; de Caminos; de Arquitectura; de Re 


- gadío; de Geografía, y de Contabilidad. 


[29] 
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En cada provincia habrá un ingeniero de primera o segunda clase, 
que estará también bajo la vigilancia del respectivo intendente. 

Cuando hubieren trabajos extraordinarios que requieran mayor per- 
sonal, podrán contratarse empleados supernumerarios por el tiempo que 
fuere preciso; previo acuerdo del Consejo a que se réfiere el artículo 6.*, 
y consignando el sueldo de ellos en el A de la obra que se trata 
de construir. (Véase ley 2 767, art. 2.9) 

Art. 5.2 El Director General y los jefes de sección serán nombrados 
por diez años, pudiendo ser reelegidos. (La ley 1860, art 3, reemplaza el 
título de Jefes de sección por el de Inspector (reneral). 

Los jefes de sección y los demás empleados se nombrarán a pro- 
puesta del Director General. 

Art. 6.2 El Direcetor General y los jefes de sección formarán un Con- 
sejo, a El estudio se someterán los planos y presupuestos que se pre- 
senten al Gobierno, y dará su dictámen en todos los asuntos a que se re- 
fiere el artículo 2.2 (Reglamento de la Direccién, art. 7 y $ IL, decreto 
274, Febrero 26 de 1913). 

El secretario de la Direccion General será también secretario del cas 
sejo, y a su cargo estará el libro de actas de las sesiones. 

Formarán parte del Consejo los ingenieros jefes de la explotación de 
los Ferrocarriles del Estado que residen en Santiago. 

Las sesiones serán presididas por el Ministro de Industria y Obras 
Públicas, y en su defecto, por el Director General. 

Art. 7.2 Sólo podrán ser nombrados ingenieros de la Dirección de 
Obras Públicas los individuos que hayan obtenido el título profesional 
correspondiente en la Universidad de Chile. (Art. 50 de la ley de Iustruc- 
ción de Enero 9 de 1879). 

Se exceptúan de esta regla los profesores extranjeros de competencia 
especial, que podrán ser contratados o nombrados por tiempo limitado o 
indefinido, con acuerdo del Consejo. E 

Art. 8. Se prohibe a los empleados de la Dirección ser contratistas de 
obras públicas, socios o co-partícipes de los expresados contratistas. é 

Prohíbeseles igualmente tomar participación de cualquiera clase en 
los contratos que se celebren para ejecutar las referidas obras o para la 
provisión de los materiales que en ella se emplean. 

Siempre que se contratare la ejecución de una obra pública con per- 
sonas ligadas por parentesco a los empleados de la Dirección en cual- 
quiera de los grados de la línea recta y hasta el segundo inclusive de la 
de consanguinidad y afinidad, el empleado a quien afecte esta causal de 
implicancia para intervenir en los contratos o para fiscalizar la correcta 
ejecución de dichas obras, deberá representarla por escrito al Ministerio 
respectivo para los efectos a que hubiere lugar. 

La inobservancia de cualesquiera de las disposiciones de los tres inci- 
sos precedentes, causará la destitución inmediata del empleado, sin per- 
juicio de las demás penas o responsabilidades que les corresponda según 
la ley. 3 

'Art. 9.2 El exámen e informe a que se refiere el artículo 2. de la ley A 
de 9 de Septienbre de 1840 sobre privilegios exclusivos, corresponderán 
a la Dirección General de Obras Públicas, desde la vigencia de esta ley. $ 


A A ER E 


A ISA AIN 


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 451 


La Dirección General de Obras Públicas queda facultada para 
nombrar peritos especiales cada vez que la naturaleza del privilegio exclu- 
sivo que se solicita así lo exija. 

Art. 10. Todos los planos topográficos de particulares, levantados por 
ingenieros y agrimensores, serán presentados a la oficina de la Dirección 
General para que allí'se tome copia de ellos y sean sellados y devueltos. 

Sólo podrán presentarse ante las autoridades públicas los planos que 
lleven este sello, y los que se presentaren sin este requisito serán enviados 
por las mismas autoridades a la Dirección para los efectos de las copias. 

Art. 11. Los planos pertenecientes a particulares que deberán llevarse 
a la Dirección de Obras Públicas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
anterior, se recogerán por departamentos y a medida que dicha oficina los 
pida por medio de avisos que se publicarán en el Diario Oficial. 

El Ministerio de Obras Públicas, oyendo al Consejo Directivo, fijará 
el máximnm de tiempo durante el cual los expresados documentos deban 
ser copiados, sellados y devueltos a sus dueños. 

La Dirección otorgará recibos detallados de loz planos, y en caso de 
extravío en poder de la oficina, su reposición se hará a costa del Estado. 

La entrega de los planos correspondientes al departamento de Santia- 
go deberá hacerse en la oficina de la Dirección. En todos los demás depar- 
tamentos de la República, esos documentos podrán ser entregados a los 
gobernadores respectivos, quienes otorgarán los recibos correspondientes, 
los remitirán a la oficina de la Dirección y los devolverán, en seguida, a 
los interesados. : 

Los planos que se levanten en lo sucesivo serán enviados también a 
la Dirección en la forma que se indica en los incisos precedentes, la cual 
los devolverá a los interesados dentro del término de un mes. 

Art. 12. (Fija los sueldos del personal de la Dirección, los que actual. 
mente se fijan por la Ley de Presupuestos en virtud de haber caducado la 
planta establecida por la ley N.* 2767, de Enero 28 de 1913.) 

Art. 13. Cuando salgan del lugar de su residencia en comisión del 
servicio, tendrán -un viático de nueve pesos diarios el Director General, de 
siete pesos los jefes de sección y de cinco pesos los ingenieros o arquitec- 
tos. (Este inciso está derogado por la ley 3590. Véanse decreto de Abril 28 
de 1902, que reglamenta el cobro de viáticos, y decreto de Enero 16 
de 1920.) 

El Ministerio de Obras Públicas, oyendo al Director General, fijará el 
máximum/ de tiempo durante el cual hayan de desempeñarse las comisio- 
nes confiadas fuera de Santiago a los empleados de la oficina. 

Transcurrido ese plazo cesará el abono de viáticos. 

Art. 14. Para las jubilaciones de los empleados de la Dirección de 
Obras Públicas se tomará por base el setenta y cinco por ciento de los suel- 
dos que esta ley les asigna. (Véase informe del Tribunal de Cuentas sobre 
derogación de este artículo. Parte I, pág. 283.) 

¡ Art. 15. El jefe y demás empleados de la Dirección de Obras Públi- 
cas podrán ser elegidos senadores y diputados; pero deberán optar entre 
estos puestos y sus respectivos empleos. (Constitución Política, art. 21, 
npúm. 5. 

Y por cuanto, etc.—Josk MaxnueL BarmaceDa —Pedro Montt. 


, 
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Leyes complementarias 


Santiago, 19 de Febrero de 1906.—Núm. 1 860.—Por cuanto, etc: 


Artículo 1.2 (Sustituye la planta de empleados fijada por la ley de 26 : 


de Enero de 1888. La planta y sueldos se fijan ahora por la Ley de Presu- 
puestos.) 
Art. 2.2 Reemplázase el artículo 3.2 de la citada ley por el siguiente: 
Esta oficina se dividirá en cinco inspecciones generales. 
Inspección General de Ferrocarriles en construcción y estudio. 
Inspección Gereral de Hidráulica. 
Inspección General de Puentes y Caminos. 
Inspección General de Arquitectura. 
Inspección General de Minas y Geografía. 


Art. 3.2 Reemplázase, asimismo, en la expresada ley de 26 de Enero 


de 1888, el título de «Jefes de Sección» por el de Inspector Greneral de en 
todas las frases en que dicha expresión figura. 
Y por cuanto, etc.—GErmMÁN Riesco.—J. Ramón Gutiérrez. 


Santiago, 28 de Enero de 1913.—Ley Núm. 2 767.—Por cuanto, etc. 
Art. 1.2 (Fija para los años 1913 y 1914 la planta de empleados y los 


sueldos. Caducado lo dispuesto en este artículo, la planta y sueldos se fijan 


por la Ley de Presupuestos.) 


Art. 2.2 Los empleados contratados, no podrán ganar sueldos supe-. 


riores a los de los empleados de la planta de la Dirección de Obras Públi- 


cas, dentro de la misma categoría, salvo cuando se trate de obras cuyo va- 


lor sea superior a cinco millones de pesos. 

Los sueldos fijados por esta ley se reducirán en un quince por ciento 
cuando el tipo medio del cambio internacional, durante el mes anterior, 
haya sido de doce peniques por peso o superior a este tipo. 

Art. 3.2 Los empleados de planta en actual servicio, que quedaran sin 
colocación en la Dirección de Obras Públicas, tendrán derecho a una gra- 
tificación correspondiente a seis meses del sueldo de que disfrutaban, sl 
tuvieren menos de diez años de servicios. 


S1 el empleado hubiere servido diez o mas años y no tuviere derecho + 
a jubilarse, la gratificación aumentará en 5% del sueldo anual, por cada + 


año completo que exceda de diez, 


Esta gratificación se pagará por mensualidades vencidas, y si durante 
los seis meses, el empleado fuera nombrado para otro empleo público, per: E 


derá su derecho a ella por el tiempo que falte. 


De por cuanto, etc.—R. Barros Luco.—O. Viél. 


Viáticos del personal 


Santiago, 9 de Enero de 1920.—Ley N.* 3590.—Por cuanto, etc. 


Artículo único.-—El Presidente de la República fijará los viáticos que 
devenguen los empleados de la Dirección de Obras Públicas cuando sal- : 
gan del lugar de su residencia en comisión del servicio. Estos viáticos no - 
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podrán exceder de la mitad del sueldo diario que perciba el empleado, ni 
ser inferiores a $ 8 diarios, aumentándose en un 50% estas cantidades 


- cuando se devenguen en las provincias de Antofagasta inclusive al norte, 


como asimismo en el Territorio de Magallanes. 
Y por cuanto, etc.— Juan Luis SaNFUENTES.—O. Dávila. 


Reglamento de la Dirección General de Obras Públicas (|) 


Santiago, 26 de Junio de 1890. 
S I.—DisPosICIONES GENERALES 


Artículo 1.2 Corresponde a la Dirección de Obras Públicas: 

1.2 El estudio, ejecución y vigilancia de todos los trabajos públicos 
que se emprendan en el país por el Gobierno o por particulares por cuen- 
ta del Estado. (Ley Orgánica, art. 1.0); | 

2. El examen e informe a que se refiere el artículo 2.2 de la ley de 9 
de Septiembre de 1840 sobre privilegios exclusivos, pudiendo el Director 
General nombrar peritos especiales cada vez que la naturaleza del privile- 
glo exclusivo así lo exija. (Ley orgánica, art. 9.0); 

3. Tomar copia de los planos topográficos de los particulares y de- 
volverlos sellados (Ley Orgánica, arts. 10 y 11); 

4.0 El conocimiento de todo lo relativo, (Ley Orgánica, art. 2.0); 

a) A las comunicaciones terrestres, fluviales o marítimas; 

b) Al aprovechamiento y distribución de las aguas; 

c) A los edificios y construcciones nacionales; 

d) A las minas; 

e) A los privilegios exclusivos; y 

J) A la geografía y geodesia. 

Art. 2.2 La Dirección de Obras Públicas obrará bajo la immediata 
dependencia del Ministerio de Industria y Obras Públicas. (Ley Orgáni- 
ca, art. 8.0). 

Art. 3.2 El Director General podrá entenderse directamente con las 


autoridades administrativas de la República en lo concerniente a las obras 


públicas y demas asuntos que están encomendados a la Dirección. 


Art. 4.2 Todos los pagos correspondientes a las obras públicas se ha- 
rán por la Dirección de Obras Públicas o con su intervención. 
Art. 5. Se prohibe a los empleados de la Dirección ser contratistas 


de obras públicas, socios o copartícipes de los expresados contratistas. 


Prohíbeseles igualmente tomar participación de cualquiera clase en 


los contrato que se celebren para ejecutar las referidas obras o para la 
provisión de los materiales que en ella se empleen. 


Siempre que se contratare la ejecución de una obra pública por per- 


- sonas ligadas por parentesco a los empleados de la Dirección en cualquie- 
ra de los grados de la línea recta y hasta el segundo inclusive de la colate- 


(1) En el texto del Reglamento se han puesto las modificaciones que se le han he- 
cho, citándose el decreto correspondiente. 
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ral de consaguinidad o afinidad, el empleado a quien afecte esta causal de 
implicancia para intervenir en los contratos o para fiscalizar la correcta 
ejecución de dichas obras, deberá representarla por escrito al Ministerio 
respectivo para los efectos a que hubiere lugar. 

La inobservancia de cualquiera de las disposiciones de los tres incisos 
precedentes, causará la destitución inmediata del empleado, sin perjuicio 
de las demas penas y responsabilidades que le corresponden según la ley. 
(Ley Orgánica, art. 8.) 

Art. 6.2 Las solicitudes de licencia por enfermedad, renuncia, etc., de 
los empleados de la Dirección, deberán elevarse al Supremo Gobierno por 
conducto de la Dirección y con el informe de ésta, (Véase en Parte l las 
disposiciones sobre licencias). | 


PP AAA 


S II De Las OBRAS PÚBLICAS 


Art. 7.2 Las obras públicas deberán ejecutarse con estricta sujeción a 
los planos formados por la Dirección y aprobados por el Gobierno. (Ley 
Orgánica, art. 6.9) 

Toda modificación que sea necesaria o conveniente introducir tanto 
en los planos como en los contratos aprobados por supremos decretos, de- 
berá ser materia de resolución gubernativa y gestionada por la Dirección 
o por su conducto. (Reglamento para contratos de obras públicas, arts. 28 
y 39. Reglamento para contratos de ferrocarriles, art. 63). 

Art. 8. "Poda orden de trabajos de oficina o de ejecución de obras, 
para ser cumplida por la Dirección deberá ser trasmitida por nota del Mi- 
nisterio de Industria y Obras Públicas. (Art. 2.9) 

Art. 9.2 No se pondrá a ningún contratista de obras públicas en po- 
sesión de su trabajo antes de haber firmado los planos y especificaciones 
respectivas, ni se le hará pago alguno sin que presente constancia a la 
Dirección General de haber firmado la escritura correspondiente. (Regla- 
mento para contratos, arts. 16 y siguientes. Id. de ferrocarriles, arts. 19 y 
siguientes). ; 

Art. 10. Toda obra pública en vía de ejecución estará a cargo de la 
Dirección y bajo su responsabilidad en cuanto a buena ejecución y conm- 
servación mientras dure el trabajo y hasta que sea entregada a la Pess 3 
o corporación que designe el Ministerio. 

La responsabilidad directa afecta a los peon y directores de di- 
chas obras. 

Art. 11. Los planos originales de las obras públicas con las firmas y 
sellos correspondientes se conservarán en los archivos de la Dirección y 
sólo podrán salir de la oficina cuando haya orden escrita del Ministerio. E 

Art. 12. Las obras que se hagan por administración y por la Dirección - 
deberán someterse a las reglas siguientes: 3 

1.2 Se conformarán a los planos y presupuestos formados por la Di- — 
rección y aprobados por el Gobierno; : 

2.2 La Dirección pedirá propuestas cerradas y en licitación pública, - 
siempre que sea posible para la ejecución de obras parciales o adquisición - 
de materiales; 
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3.2 Se solicitará del Gobierno las modificaciones que la mejor ejecu- 
ción de los trabajos exija en los planos y presupuestos. (Decreto reglamen- 
tario núm. 294, Marzo 5 de 1907). 

Art. 13. Terminada una obra pública, la Dirección dará cuenta del 
hecho al Ministerio acompañando una memoria descriptiva de ella, de su 
costo, tiempo empleado en su ejecución, contratista, director de la obra y 
demás noticias de interés. 

Art. 14. Antes de ejecutar los planos definitivos de las obras encomen- 
dadas a la Dirección, debe recabarse del Consejo de la Dirección la apro- 
bación de los ante-proyectos que deben servir de base a aquellos. 


S JIl DeL Cowseo DE Obras PúbLicas (1) 


Art. 15 Corresponde al Consejo: 

1.2 Tomar en consideración y elevar con su informe al Ministerio de 
Industria y Obras Públicas para los efectos de la resolución suprema: 

a) Los programas que deben seguirse en el estudio y proyecto de las 
obras públicas; 

b) Los planos y presupuestos de estas obras; 

c) Las reformas que en el desarrollo de los trabajos se estime conve- 
niente introducir en los planos y presupuestos aprobados; 

d) Los pliegos especiales de condiciones administrativas, a que según 
lo dispuesto en el artículo 4. del Reglamento de 31 de Marzo último deben 
someterse los contratos para la ejecución de obras públicas; y 

e) Los pliegos de especificaciones técnicas de los mismos contratos. 

2.2 Informar igualmente sobre todas las materias que le sean espe- 
cialmente sometidas por el Ministerio de Industria y Obras Públicas; 

3.2 Prestar su acuerdo para que el Gobierno contrate los empleados 
gupernumerarios que se requieran para llevar a cabo los estudios y pro- 
yectos de obras públicas, y para inspeccionar su ejecución. 

Estos empleados prestarán sus servicios durante el tiempo que se 
mantengan los trabajos en actividad o en que el Gobierno estime útiles 
sus servicios. » 

No podrá contratarse en este carácter ningún empleado permanente 
o que no corresponda a una obra determinada. 

El sueldo o la remuneración alzada que se asigne a los empleados a 
contrata se incluirá en el presupuesto de cada obra y no podrá exceder del 
sueldo que corresponda a los empleados de la planta de igual categoría. 
(Ley Orgánica, art. 4.2 Ley 2,767, art. 2.9). 

Art. 16. El Consejo deberá reunirse, a lo menos, una vez por se- 
mane. 

Para celebrar sesión será suficiente la concurrencia de cuatro de sus 
miembros. (Deóreto 274, de Febrero 26 de 1913). 

Las sesiones serán presididas por el Ministro de Industria y Obras 
Públicas, y en su defecto, por el Director General. | 
d Las actas de las sesiones deberán ser comunicadas al Gobierno después 

de aprobadas. 


(1) Decreto de 25 de Mayo de 1898. 
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Art. 17. Para ser presentados al Consejo los proyectos de obras públi- | 
cas, deberán llenar los siguientes requisitos: 

1.2 Llevar la firma de los ingenieros o arquitectos que los hayan E 
ejecutado y además V.* B.* del jefe de la subsección correspondiente y sn 
del jefe de la sección en sefial de haber sido revisados y comprobados a 
su satisfección; 

2.2 Obtener el pase del Director General; 

3.0 Los presupuestos deberán ser materia de un na prolijo en las 
sesiones correspondientes. 

Habrá al efecto en cada una de ellas un empleado revisor especial | 
que tendrá un archivo con precios corrientes bien justificados y al día de 4 
los materiales y mano de obra en las diversas localidades de la Repú- 
blica. 3 

Art. 18. Una vez aprobados los proyectos por el Consejo se estampa- 8 
rá esta circunstancia en los originales bajo la firma del Director y se les 3 
sellará. 3 

Las copias que se envíen al Ministerio o a los directores de obras para 
su ejecución, llevarán el sello de la Dirección y el V.* B.* del Director bajo 
la constancia que pondrá el jefe de la sección de ser copla fiel de los orl- 
ginales. 

S IV.—DuL Dolo GENERAL 


Art. 19. Corresponde al Director General: 3 

1.0 Dirigir y- vigilar las obras públicas en vía de ejecución y los tra= 
bajos y estudios confiados a la oficina; E 
2.2 Conceder licencia por feriado a los empleados de la Dirección y | 
otorgar provisoriamente las licencias a que se refiere el artículo:1.% de la 
ley del 24 de Junio de 1898, dando cuenta al Gobierno para la respectiva 
aprobación; (Dto. 1 320, Junio 18 de 1904). Véase disposiciones sobre licen- * 
cias en pág. 273 y siguientes); 3 
3.2 Autorizar los pagos que deben hacerse con los fondos puestos a y 

su disposición para obras públicas. Arts. 4, 22 y 24; y 
4.2 Expedir o visar todo certificado o comprobante que emita la Di- 
rección. (Circular, Abril 14 de 1908. Minuta 14 de disposiciones generales); 
9.2 Recibir y tramitar las órdenes ministeriales sobre todos los asun- 

tos correspondientes a la Direccion; | Eo 
6.2 Expedir todas las órdenes que considere necesarias para la buena 
ejecución de los trabajos, para la debida fiscalización de la inversión de 
los fondos, para el buen orden y arreglo de las oficinas, debiendo reservar 
para la resolución del Ministerio de Industrias y Obras Públicas todas. las 
que impongan gravamen o responsabilidad al Estado; 3 
7.2 Presidir el Consejo en ausencia del Ministro de Industria y - > 
Públicas. (Ley Orgánica, art. 6); 3 
8.0 Fiscalizar el desempeño funcionario de todos los empleados de la y 
Dirección, pudiendo, en caso de negligencia en el cumplimiento de sus de- 
beres o faltas a la disciplina, imponerles la pena de suspensión de su em- 
_pleo hasta por un mes. (Dto, 1320 Junio 18 de 1904. Minutas 3, 4 y 1 
de ia generales relativas al personal); 
o Velar por el estricto cumplimiento de las órdenes y disposiciones 
a y por la fiel ejecución de los” contratos; 
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10. Proponer al Gobierno todos los empleados de la Dirección que 
deben nombrarse. (Ley Orgánica, art. 5); 

11. Evacuar todos los informes que pida el Gobierno a la Dirección; 

12. Enviar al Gobierno cada mes una reseña de los trabajos de la ofi- 
cina y de obras públicas en vía de ejecución, y en la primera quincena 
del mes de Abril, una memoria general de todas las operaciones del año 
anterior; 

13. Trasladar de una sección a otra a los empleados, cuando lo re- 
quiera el buen servicio, procediendo de acuerdo con los jefes respectivos 
y dando cuenta al Gobierno. (Dto. de 8 de Noviembre de 1904 y Dto. Ju- 
nio 21 de 1933); | 

14. Nombrar y separar, a propuesta de los jefes respectivos, a los 
mayordomos de camineros y demás empleados que se paguen por plani- 

las, dentro de las autorizaciones conferidas por el Gobierno. (Dto. 1 320, 
Junio 18 de 1904); 
15. Disponer, en la forma que estimare conveniente, todo lo relativo 


ala correspondencia y archivo de la Dirección y sus respectivas secciones. 


(Dto. 1320, Junio 18 de 1904). 
Art. 20. En caso de ausencia o enfermedad del Director General, 


será reemplazado por el ingeniero de la Oficina que designe el Ministerio 


1 


de Industria y Obras Públicas a propuesta de dicho funcionario. (Dto. 
-328, Febrero 11 de 1905. Of. 190, Febrero 24 de 1905. Minuta 11 de dis- 
posiciones generales). 


S V.—DeErL SecAETARIO 
Art. 21. Corresponde al secretario: 


1.2 Redactar y autorizar las actas del Consejo. Ley Orgánica, art. 6; 
2.0 Redactar las notas, informes, órdenes, etc., de la Dirección Gene- 


ral, en conformidad a las instrucciones del Director; 


3.2 Despachar y recibir la correspondencia oficial de la Dirección. 


Minuta 15 de disposiciones generales; 


4.2 Guardar el sello de la Dirección; 
5.2 Adquirir los útiles de dibujo y escritorio, empleando en lo posible 
la licitación pública por medio de las propuestas cerradas; y distribuirlos 


¡bajo recibo a las secciones a medida que los necesiten. Minuta 6 de dispo- 
- siciones generales; 


6.2 Cuidar del archivo de la Dirección, de que se lleve al día el libro 
- de partes y de que los oficiales de la secretaría asistan puntualmente y 
mplan sus deberes; 

7.2 Citar a Consejo cuando lo disponga el Ministro o el Director Gre- 


neral. 


S VI—-De La CONTADURIA (1) 


Art. 22. La contaduría de la Dirección deberá: 
1.2 Llevar al día la contabilidad general y la especial de las obras 
públicas; 


z (1) ao el Reglamento de la Contabilidad y Almacenes y en la 1,2 Parte de esta 
Recopilación todo lo relacionado con las autorizaciones para invertir fondos, su giro 
contra las tesorerías y la rendición de cuentas. 
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9.2 Hacer los pagos correspondientes a la oficina de Santiago; 
3.2 Llevar la cuenta corriente de las autorizaciones conferidas para 
pagar trabajos públicos y para gastos de la oficina; 


4.0 Revisar los estados de pagos de todos los. trabajos públicos y en- 


viar los que deben pagarse en provincia a los Intendentes respectivos; 


5.2 Rendir cuenta al tribunal correspondiente de todas las inversio- 


nes en que se haya intervenido; 


6.2 Llevar al día el libro de empleados de la Dirección y los corres- 


pondientes al depósito fiscal de materiales de construcción que corre a su 
Cargo. 
Art. 23. Corresponde al jefe de la Contaduría: 


1.2 Mantener el orden en su oficina y distribuir el trabajo entre los 


empleados de su dependencia; 

2.2 Cuidar de que se lleven al día todos los libros que corren a cargo 
de la Contaduría; 

3.0 Recibir y despachar después de revisados y anotados los estados de 
pagos de las obras públicas; 


4.2 Avisar oportunamente a la Dirección cuando sea necesario pedir 


dinero al Ministerio para la prosecución de las mismas obras; 


5.2 Pasar mensualmente a la Dirección, en dos ejemplares, el balance 
general de la contabilidad de las obras públicas, en dos ejemplares, el ba- 
lance especial y movimiento de caja de las obras que se hacen por admi-- 
nistración, y en un ejemplar el estado-resumen de lcs pagos hechos a los 
contratistas en el mes anterior, un balance de saldos de autorizaciones 
para pagar obras públicas, balance de caja de la Dirección y del almacén 


de depósito; 


6.2 Pasar anualmente en Diciembre a la Dirección una nómina del | 
personal de empleados de la Dirección, por secciones, con sus sueldos res- | 


pectivos y fecha de su nombramiento; 
7.2 Suministrar los demas datos e informes que Je pida la Direcció 
8.0 Practicar el arqueo de la caja, a lo menos una vez por semana. 


Este arqueo será presenciado a lo menos una vez al mes por el Direc) | 


tor de Obras Públicas, quien deberá remitir al Ministerio del ramo el acta 
en que se deje constancia de la operación; 

9.2 Firmar con el Director los cheques que se giren contra las tesore- 
rías fiscales y las órdenes contra el almacén fiscal y todos los documentos 
que emanen de la Contaduria; 


10. Rendir con oportunidad al Tribunal de Cuentas las de todas las 
e 


Art. 24. Ningún pago se hará por la caja de la Dirección sin el visto j 


inversiones en que la Dirección de Obras Públicas haya tenido inter- 
vención. 


bueno del Director. 


Art. 25. En ausencia del jefe de la Contaduría hará sus veces el con-. 


tador que designe el Director General. 
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S VIL—Dke Los JEFES DE SECCIÓN 


(Actualmente Inspectores Generales según lo dispuesto en la ley núm. 1 860) 


Art. 26. Corresponde a los jefes de sección: 

1.2 Vigilar el estudio y la ejecución de las obras públicas correspon- 
dientes a sus secciones, en conformidad a las resoluciones gubernativas y 
a las órdenes e instrucciones del Director General; 

2.2 Velar por el cumplimiento de los deberes de los empleados de su 
dependencia, dando parte al Director de las irregularidades que ocurran; 

3.2 Visitar cada vez que lo ordenen el Ministerio o la Dirección Ge- 
neral, las obras en actividad, a fin de asegurar la buena marcha de los 
trabajos; 

4.2 Preparar y redactar con arreglo a las instrucciones del Director 
General, todos los informes que se pidan a este funcionario, y todas las 
notas, órdenes y comunicaciones que el Director General tenga necesidad 
de expedir acerca de los negocios correspondientes a la Sección. (Minutas 

3 y 10 de disposiciones generales); o» 
5.2 Presentar al Director todos los estudios o proyectos que deben ser 
sometidos al Consejo, llevando los proyectos definitivos, las firmas y visto 
buenos prescritos, (Art. 17); 

6.2 Preparar y redactar en los primeros días de cada mes una reseña 
de todos los trabajos en estudio y en vía de ejecución y en la primera quin- 
cena de Marzo, una memoria de los trabajos del año anterior; 

7.2 Cuidar que se lleve en buen orden el archivo de la sección, com- 
prendiendo los planos, presupuestos y especificaciones de obras, las notas 
que reciba la dirección y los libros copiadores de las notas, informes, Órde- 
nes, etc., que ésta emita; 

8.0 Hacer formar los estados de pagos de los trabajos de la sección de 
su cargo y visarlos, previa revisión, para asegurarse de que están confor- 
me con los contratos, serie de precios y decretos supremos que los regla- 
mentan; 

9.2 Hacer que se lleven al dia el libro de partes y un libro en que se 
anote el personal de empleados de su dependencia, con la fecha de su nom- 

bramiento, sueldo y licencia; y otro en que se anoten para cada obra de las 
- que corren a su Cargo: 

a) Todos los decretos supremos correspondientes; 

b) Nombre y apellido del director de ella, del inspector y demas em- 
pleados que la dirijan o vigilan; 

c) El o los contratos que la tienen a su cargo; 

d) Una anotación mensual que indique brevemente su estado de ade- 
lanto; 

el Las resoluciones del Ministerio en los reclamos de los contratos; 

Jf) La fecha de la terminación, cuando tenga lugar, y el gasto total o 
costo definitivo de la obra. 

10. Terminada una obra, redactar una memoria descriptiva de ella, 
de su costo, del tiempo empleado en su ejecución y demas noticias de in- 
terés. 
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Art. 27. Los jefes de sección serán reemplazados en el despacho dia- 
rio y urgente, siempre que éstos no concurrieren a la oficina, por el emplea- 
do de la sección que designe el Director General. 


S VIIL.—De Los DIRECTORES DE OBRAS Y JEFES DE COMISIÓN (1) 


Art. 28. Corresponde a los directores de obras y de comisión encarga: 
dos de la inspección téenica de los trabajos: 

1.2 Distribuir el trabajo entre sus subalternos con acuerdo de la Di: 

rección: 
| 2.0 Velar por la conducta funcionaria de los mismos, dando parte a la 
Dirección de las faltas qne ocurran. (Minutas 3 y 4 de resoluciones gene- 
rales sobre el personal); : 

3.0 hacer que se ejecuten los trabajos con sujeción estricta a los pla- 
nos, especificaciones, contratos aprobados por el Gobierno y las órdenes de 
la Dirección; 

4.2 Dar con oportunidad las líneas y todos los planos de detalles nece- 
sarios para la prosecución de las obras; | 

: 5.2 Llevar o hacer llevar los libros necesarios para las anotaciones. 
siguientes: 

a) Ordenes de servicio, cantidad de operarios que trabajan diaria- 
mente, interrupciones de trabajo y su causa, planos entregados y líneas 
dadas, ete.; 

b) Decretos supremos correspondientes a las obras, devoluciones y ór 
denes generales de la Dirección que le sean transmitidas; 

c) Cubicación detallada de las obras, pagos hechos y materiales al pie 
de la obra pagados; | 

d) “Todos los que sean necesarios para llevar una correcta contabilidad 
de la inversión de los fondos que le sean entregados. 

6.2 Dar aviso de todas las dificultades que ocurran en la marcha de los 
trabajos; | 

71.2 Formar los estados de pago, planillas de trabajos, ete., en confor- 

midad a los contratos respectivos y a las instrucciones que reciban de la ¡ 
Dirección General; 

3.2 Pasar a la Dirección en los primeros días de cada mes, un informe * 
de ia marcha de los trabajos, en el mes anterior, y cada año, en el mes: 
de Febrero, una memoria general de los mismos trabajos en ado el 480 
anterior. y 

Art. 29. ls prohibido a los jefes de comisión o directores de obras 
alejarse de ellas sin autorización de la Dirección. | 


A 


S IX.—DeE Los INSPECTORES GENERALES 
(Corresponden a los actuales Inspectores Visitadores) 


Art. 30. Los inspectores generales dependerán directamente del jefe * 
de la sección correspondiente y obrarán según las órdenes e instrucciones 
que de ellos reciban (2). . 


(1 e de 8 de Octubre de 1890. 2 

(2) Por decreto núm. 1512, Julio 19 de 1899, se dispuso que concurrieren, sin 
voto, a las sesiones del Consejo. En virtud de esta disposición se cita a las sesiones a 
los actuales Inspectores-Visitadores. 
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Art. 31. Deberán visitar, a lo menos, tres veces al año las obras cuya 
inspección les corresponde, y practicar todas las visitas especiales que su 
jefe les indique. 

Art. 32. Deberán pasar por escrito sus informes anotando el resulta- 
do de sus visitas. 

Art. 33. Sus visitas generales comprenderán: 

a) El examen detenido de las obras hechas, para cerciorarse de que 
han sido ejecutadas en conformidad al contrato y a los planos y especifi- 
caciones correspondientes; 

b) El examen de los materiales empleados y de los existentes al pié 
de la obra; 

c) El examen de los libros, para asegurarse de que se llevan al día 
todos los prescriptos en este reglamento y los demás que ordene la Di- 
- rección; 
d) Si se cumplen las órdenes de ésta; 
e) Si todos los empleados asisten puntualmente a su trabajo y lo de- 
- sempeñan correctamente; 
É J) Si se dan a los contratistas las líneas, plancs de detalle y demás 
indicaciones necesarias para la buena y activa marcha de los trabajos; 

9) Todas las demás observaciones conducentes a mantener a los jefes 
de la sección bien al corriente de la marcha de los trabajos y del desem- 
— peño de los directores de la obra, jefes de comisiones y personal subordi- 

nado a éstos. (Decreto de Agosto 9 de 1902). 

| Art. 34. Siempre que se termine una obra, deberá el inspector gene- 
ral correspondiente practicar una visita detenida de ella, certificar en el 
libro correspondiente la fecha de la determinación y pasar al jefe de la 
"sección una memorja descriptiva de ella, de su costo, del tiempo empleado 
y demas datos de interés para dar a conocer su importancia. 


S X.—De Los INSPECTORES ESPECIALES 


Art. 35. Para ser propuestos por la Dirección General deberán poseer 

los requisitos siguientes: 

1.2 Tener conocimiento de los materiales de construcción y de los 
morteros; 

2.2 Poder interpretar los planos y las obras para su ejecución prác- 

tica; 
| 3.2 Poder efectuar cubicaciones en el plano y en la obra misma; 

4.2 Tener práctica en construcciones. 

La Dirección, por medio de los jefes o sub-jefes respectivos, los so- 
—meterá a un examen, y siendo éste satisfactorio, el jefe de la sección les 

dará un certificado de competencia que será visado por el Director. 
| En toda propuesta que se eleve al Gobierno deberá indicarse que el 
propuesto ha cumplido con estos requisitos. 

Los inspectores actuales que se desempeñaren satisfactoriamente po- 
drán ser propuestos para obras análogas a las que han tenido o tuvieren 
a su Cargo. 

Art. 36. Los inspectores especiales dependerán de los directores de 
obras o jefes de comisiones respectivas y procederán en conformidad a 
sus instrucciones y órdenes, Cuidarán de que las obras se hagan con arre- 
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glo a los planos y especificaciones respectiva Llevarán los libros de ad 
obras y cuidarán de la conservación de los planos. Anotarán en el libro de - 
o de servicio el número de operarios en trabajo cada día, las imte- 
rrupciones, y por qué causa y las observaciones que hicieren a los contra- 
tistas sobre mezclas y calidad de materiales, como también sobre la coa 
ción del trabajo. 3 

Art. 37. Los inspectores de edificios y de obras de arte deberán vigi- 
lar incesantemente las obras, permaneciendo en el trabajo el mismo nú- 
mero de horas que los trabajadores, y observar además las disposicionea 
prescritas en el decreto de 25 de Noviembre de 1887 del Ministerio de In- — 
dustria y Obras Públicas. 3 


S XI.—Horas DE OFICINA 


Art. 38. Los empleados de la Dirección que tabajen en el terreno 
deberán dedicar, a lo menos, siete horas diarias a las obras que les está * 
encomendada. 3 

Los que trabajen en bhcns asistirán puntualmente todos los días no - 
festivos de 9 a 11 A. M., y de 1 a 5 P. M. (Circular de Abril 10 de 1915. q 
Minuta 14 de resoluciones generales relativas al personal). E 

Art. 39. En las oficinas solamente se dará audiencia al público de 1 
a 4 P. M,; el resto del tiempo se destinará exclusivamente al servicio im- 
terno de la Dirección. y 

Art. 40. Los jefes de sección cuidarán especialmente de la asistencia 
de todos los empleados a sus respectivos departamentos y no permitirán | 
que ninguno falte a ellos sin justificado motivo y con permiso competente. 
(Minutas 4, 11 y 14). A 

El Director cuidará de que los lo de sección asistan con ooda pun i 
tualidad. (Decreto, Octubre 8 de 1870). | 

Art, 41. Cinco faltas no justificadas a las horas de oficina, en un 
trimestre, o bien ocho en seis meses, o doce en un año, como también la] 
faltas repetidas a la puntualidad en las horas de llegada será motivo sufi- | 
ciente para separar al emplesdo que en ellas incurra. (Minutas citad as). A 

Art 42. Los jefes de sección darán parte diario al Director de las 
faltas de asistencia de los empleados de su sección, y el Director comuni- * 
cará al Ministerio cuando algún empleado se encuentre en el caso del ar 
tículo anterior para los efectos de su separación. E 

Tómese razón, comuníquese, publíquese.—BarmaceDa.—J. M. Pal 3 
dés Carrera. E 


El sub-Secretario del Ministerio concurrirá a las sesiones del 
Consejo de Obras Públicas 


Santiago, 26 de Febrero de 1913.—Sec. 2.2, núm. 2/4.—Teniendo en. 
consideración que es conveniente al buen servicio que el Subsecretario. 
del Ministerio de Industria y Obras Públicas concurra a las sesiones JN 
Consejo de Obras Públicas, he acordado y decreto: ; 
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El Subsecretario del Ministerio de Industria y Obras Públicas con- 
currirá a las sesiones del Consejo de Obras Públicas, pudiendo tomar 
parte en sus deliberaciones pero sin tener voto en ellas. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Grobierno.—Barros Luco.—Oscar Viel. 


Circular sobre algunos puntos de régimen administrativo 


Santiago, 8 de Enero de 1896.—Desde hace algún tiempo viene ob- 
servando el Ministerio de mi cargo que las autoridades de su dependen- 
- cla proceden a veces por sí solas a efectuar cambios de empleados y otros 
actos que, en el juego regular de la administración, deberian ser de la 
incumbencia superior del Gobierno. 

Ha ocurrido, por ejemplo, el caso de que empleados de cierta cate- 
goría han sido removidos de sus puestos por sus jefes inmediatos y que 
sólo un mes después se lia acudido al Ministerio en demanda del decreto 
de separación correspondiente. Del mismo modo, es práctica corriente que 
las personas propuestas para desempeñar empleos dependientes del De- 
partamento entren en posesión de sus funciones antes de ser nombradas, 
y poresto constantemente se expiden decretos a los cuales es forzoso 
agregar la expresión: «Páguese a los nombrados el sueldo correspondiente 
desde la fecha en que hayan comenzado a prestar sus servicios». También 
se expiden constantemente decretos que conceden licencias a empleados 
que han vuelto ya al desempeño activo de sus funciones; y ha habido ca- 
sos, todavía, en que pagos de naturaleza variable se han efectuado meses 

antes de que se recubara el decreto que autorizase el gasto. 

] No estima necesario el Ministerio detenerse a demostrar todo lo que 
tienen de anómalo e incorrecto procedimientos de esta naturaleza, que en 
- Ocasiones comprometen no sólo la responsabilidad de los jefes superiores, 
sino, además, la responsabilidad personal de empleados subalternos a 
quienes se obliga a efectuar pagos sin autorización bastante; que, en otras, 
colocan a las personas que anticipan el desempeño de funciones públicas, 
en una situación difícil y comprendida en las prescripciones del Código 
Penal; y que siempre quebrantan, sin necesidad ni justificación, las dis- 
posiciones fundamentales de nuestro régimen administrativo. 

El hecho de que se cuide de solicitar mas tarde el decreto supremo 
Necesario para regularizar la situación, no disminuye, en concepto del Mi. - 
nisterio, la irregularidad de estos procedimientos. Ese decreto puede o no 
dictarse y, en todo caso, el Ministerio carecería de rázón de existencia, con- 
virtiéndose en rodaje inútil y embarazoso, si su papel hubiera de limitarse 
a presentar a la aprobación de S. E. el Presidente de la República actos 
ya consumados. 

La frecuencia con que se repiten los procedimientos a que he tenido 
que referirme acusa cierta relajación en la disciplina administrativa, y de 
aquí que el Ministerio, en vez de corregirlos en cada caso, considere mas 
bien conveniente consignar en esta circular algunas prevenciones de ca- 
racter elemental, pero que espera bastarán para poner remedio a las incc- 
rrecciones actuales. 

Esas prevenciones son: 
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1. z Ninguna persona propuesta para desempeñar un sInpicb en GAS 
cina o servicios dependientes de este Ministerio, puede entrar en el eje 
cicio de sus funciones antes de que se Po expedido y comunicado 
decreto supremo correspondiente. E 

En el caso de empleados a contrata debe esperarse, asimismo, 
decreto supremo de aprobación; y con el fin de evitar reclamos de inde: 
nizaciorres, si el contrato no fuere aprobado, conviene que en lo futuro. 
inserte una cláusula en que se establezca claramente su caracter condici 
nal. (Reiterada en oficio núm. 482, de 12 de Abril de 1909); 

2.2 Ningún empleado dependiente del Departamento puede ser sepa ; 
rado de sus funciones sino en la forma constitucional, esto es, despué 
que el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado o inforr 
del jefe respectivo, haya dictado el decreto de destitución correspondien 

Tocante a la suspensión de los empleados, cree el infrascrito que sólo 
en caso de calificada urgencia podrían los jefes inmediatos del servicio 
verificarla sin consulta de-sus superiores y resolución previa del Ministe- > 
rio; y casi inútil parece añadir que, en tal caso, deberían ponerla en € 
nocimiento del Ministerio, sin pérdida de tiempo. La Ley de Régimen 
Interior no da a los Intendentes la facultad de suspender a los empleados 
públicos, y los Intendentes son, sin embargo, agentes naturales e inme- 
diatos del Presidente de la República, Menos podría, pues, atribuirse al. 
jefe de cada oficina o servicio, sin las limitaciones que impone la pru-. 
dencia; ; 
3.2 Los empleados públicos dependientes del Departa no pue- 
den hacer uso de las licencias que, segút: la ley y los reglamentos respee-: 
tivos, deban ser acordados por decreto supremo, antes de que el decre 
haya sido expedido y comunicado. (Véase artículo 19, núm. 2, del Regl 
mento de la Dirección de Obras Públicas); 

4.2 Ningún gasto de naturaleza variable puede hacerse sino despu 
de expedido y comunicado el respectivo decreto supremo, tal como lo e 
tablece fundamentalmente el artículo 146 de la Constitución Política y lo 
han venido repitiendo todas las leyes y decretos que se han dictado para 
regularizar la inversión de los presupuestos; 

En esta virtud son materia de decreto supremo la aceptación de pr: 
puestas y todos los contratos que se relacionen con el estudio y la ejec 
ción de obras públicas, a menos que, en decreto anterior, se haya € 
presamente autorizado a funcionarios dependientes del Ministerio pa 
ejecutar las goras a que se refieren y puesto a su disposición los fo 
dos necesarios 

De COn las fondos puestos a la orden de oficinas dependientes de e 
te Ministerio para un fin determinado, no pueden hacerse gastos que 1 
correspondan a ese fin, mucho menos si esos gastos no han sido ordeian 
por decreto supremo. 

Usted se servirá comunicar esta circular a los jefes de los servicios 
su dependencia. 

Dios guarde a Ud.—Ertas FerNÁNDEZ A. 


CONTABILIDAD Y ALMACENES 


OASIS 


REGLAMENTO GENERAL (/1) 
Contaduría Central 


Artículo 1.2 La Contaduría Central deberá: 

1. Llevar al día la Contabilidad General y hacer que igualmente se 
lleve la de las Zonas; 

2.0 Revisar toda cuenta y en especial las rendidas por las Inspeccio- 
nes Generales, por las Zonas y por los Jefes de Comisiones de ferrocarri- 
les y hacer los reparos que su estudio le sugiera; 

3.2 Llevar los siguientes libros: 

Diario, Mayor y los Auxiliares que sean necesarios, en conformidad 
a los formularios que se agregan al final de este Reglamento. 

Art. 2.2 Corresponde al contador, jefe de servicio: 

1.2 Hacer la distribución del trabajo al personal de su dependencia, 
cuidando de que los libros sean rigurosamente llevados al día; 

2.2 Proponer al Director General los empleados de la oficina cuyos 
nombramientos sea necesario recabar del Supremo Gobierno; 

3.2 Pedir al Director General la separación de los empleados de plan- | 
ta o a contrata, de su departamento, siempre que esta medida se imponga 
para el buen servicio, expresando en todo caso por escrito, los motivos o 
causas que hayan aconsejado esta medida; 

4.2 Informar las solicitudes de licencia de los empleados de su depar- 
tamento, en conformidad a las circulares y demas disposiciones que rigen 
la materia; 

079 Aplicar las medidas disciplinarias, como ser multas o suspensión 
temporal a los empleados de su dependencia, con arreglo a las instruccio- 
nes que sobre la materia imparta la Dirección General; 

6.2 Hacer efectivas las multas o descuentos a los empleados de cual- 
quiera rama del servicio que haya merecido una medida disciplinaria en 
tal sentido; 

71.2 Recibir y despachar, después de revisado y anotado, todo docu- 
mento de pago de las obras, ferrocarriles, obras hidráulicas, puentes ma: 
yores, etc., ejecutadas directamente por la Oficina Central o por servicios 
especiales; 


(1) Párrafo VI del Reglamento General de la Dirección. Véase en la sección «Tra- 
bajos por Administración» otras disposiciones sobre entrega de fondos y rendición de 
cuentas y en la Parte I todo lo relacionado con la contabilidad fiscal. 


(30) 
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! 

8.0 Pasar trimestralmente a la Dirección General, por duplicado, un 
balance que comprenda el movimiento que hayan tenido las contabilida- 
des de zonas, en sus relaciones con las tesorerías fiscales, contratistas e in- 
genieros, por todas las obras públicas que se ejecuten a contrata 0 por ad- 
ministración; 

9.2 Firmar con el Director General, giros contra las tesorerías fiscales, 
por los fondos puestos a disposición de este funcionario y las órdenes con- 
tra el almacén general; 

10. Vigilar las operaciones de los empleados de las oficinas de su de- 
pendencia, mantener la disciplina y estricta observancia de este Regla- 
mento; 

11. Disponer visitas de inspección a cada una de las zonas de la Re- 
pública, por lo menos trimestralmente, y en todo caso en que lo crea ne- 
cesario, e informar a la Dirección General sobre el resultado de dichas vi- 
sitas. 
Art. 3.2 Siempre que la permanencia de los contadores- visitadores sea 
indispensable en Santiago o en una zona, el contador-jefe de servicio po- 
drá designar, de acuerdo con el Director General, otro empleado de su de- 
pendencia para que practique visitas especiales en la zona donde sea ne- 
cesario. 

Art. 4.2 En caso de ausencia o enfermedad del contador: jefe del ser- 
vicio, éste propondrá al Director General el contador-visitador que deberá 
reemplazarlo, y, en ausencia de éste, al contador de la 3.2 zona. : 


CONTADORES VISITADORES 


E 5.2 Corresponde a los contadores visitadores: 
Instalar los servicios de contabilidad de las zonas; 
% Visitar las expresadas oficinas trimestralmente y además cada vez 
que la Dirección General lo determine, de acuerdo con el contador-jefe de 
servicio, informando sobre el resultado de su visita; 


6) Ceñirse en el desempeño de su cometido a las atribuciones que este 


Reglamento les señala o a las instrucciones especiales que por escrito re- 
ciban del Director General o del contador jefe de servicio; 

d) Deberán hacer sus informes por escrito dejando copia de ellos en 
un libro especia: que mantendrán reservado; : 

e) En visita, su primera obligación será imponerse del estado de la 
contabilidad, firmando y timbrando, con un sello especial, la última foja 
escrita en cada libro de la contabilidad de la zona que inspeccione, practi- 
carán un arqueo de caja que deberá firmar el contador de la zona y el con- 
tador visitador con e: «intervino» del ingeniero: jefe respectivo, y en caso 
de implicancia de éste, con el que le siga en jerarquía, no implicado; 

f) En caso de irregularidades, se comunicarán por telégrafo con el 
contador-jefe de servicio, en la forma que se haya convenido de antemano; 


y) Revisar minuciosamente la contabilidad de los almacenes, proce- - 


diendo en un todo respecto de éstos en la forma que indica el inciso e. Se 


impondrán, además, de que las existencia de almacén correspondan con 


los saldos que los libros arrojen; 


Po 
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h) Los contadores- visitadores se impondrán de la solvencia de los fia- 

dores que ofrezcan los empleados e informarán sobre el particular al con- 
tador-jefe del servicio; 
¿) En sus visitas a las zonas, los contadores visitadores deberán cer- 
ciorarse de que todos los pagos o gastos efectuados se ciñan estrictamente 
a las autorizaciones hechas por decreto supremo, circulares o notas de la 
Dirección General de Obras Públicas o de las Inspezciones Generales; 

J) Reemplazar al contador-jefe de servicio cuando la Dirección Gene- 
ral lo determine; 

le) Deberán vigilar, dentro de las zonas que se les asigne, el estricto 
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento e imponerse 
detalladamente de las necesidades del servicio de almacenes, contabili- 
dad, ete., y proponer las innovaciones que crean convenientes al buen ser- 
vicio, dejando copia de todo en el libro de informes respectivo; 

l) Se impondrán, además, de la exactitud de los datos que suminis- 
tren los Jefes de Zonas respecto a las series de precios de que trata el ar- 
tículo 22 del Reglamento que fija las obligaciones de dichos funcionarios. 


ZONAS.—CONTADURÍA 


Art. 6. 1.2 Llevarán al día los siguientes libros: 

Diario; 

Mayor; 

Autorizaciones; 

Deudores Varios; 

Retenciones; 

Obras; 

Cuentas Diversas; y 

Los copiadores de correspondencia y anotadores que sean necesarios. 

La forma en que se llevarán estos libros y los procedimientos de con- 
tabilidad pertinentes, serán materia de instrucciones especiales que con 
debida oportunidad impartirá la Contaduría Central en el momento de la 
implantación del servicio y en cada caso en que las circunstancias lo exijan, 

9.2 Los contadores de zonas deberán exhibir éstos y todos los docu- 


mentos que tengan a su cargo, cada vez que lo exijan los contadores- visi- 


tadores; 
3.9 Fiscalizar la correcta inversión de los fondos que se destinan a 
las zonas para trabajos públicos, en conformidad a los respectivos decretos 


- de autorización; 


4.0 Remitir mensualmente a la Contaduría Central copia del Libro 


Diario, con el original y duplicado de los documentos respectivos, y balan- 
ce del Libro Mayor, quedando el triplicado en su poder; 


5.2 Los contadores no podrán verificar pago alguno contrario al de- 


creto que autorice los fondos, aunque el ingeniero jefe lo ordene; 


6.2 Dar cuenta inmediata a la Contaduría Central de toda irregularl- 


dad que note en la aplicación o cumplimiento de cualquiera de las dispo- 


siciones de este Reglamento; 
7.2 Remitirán asimismo, mensualmente, un estado que dAforiié el 


- Movimiento del Almacén, documentado con el doble talón de las órdenes 


respectivas, y que comprenderá: 
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Entrada de especies con su procedencia; 

Salida de especies con su destinación; 

Existencia para el mes siguiente. 

Art. 7.2 Los contadores de Zonas estarán aborda dé al ingeniero 
jefe en todo lo concerniente al servicio; pero podrán comunicarse directa- 


mente con la Contaduría Central en todo aquello que se relacione con ia: 


inversión de fondos. 
Art. 8.2 Los guarda almacenes estarán subordinados al contador y 
además de las obligaciones inherentes a su cargo, deberán hacer el despa- 


cho de aduana de los materiales, herramientas, etc., destinados a las obras 


públicas. 

Art. 9.2 Las órdenes que se expidan contra las "Tesorerías Fiscales de: 
berán ser firmadas por el contador y el ingeniero jefe de la Zona. 

Para expedir estas órdenes, en los casos de contratos, deberá tomarse 
como comprobante el pago de la Situación o estado de Trabajos firmados 
por el ingeniero o inspector a cargo de dicha obra. 

Cuando el trabajo sea por administración o se trate de otro gasto que 
el ingeniero jefe crea necesario efectuar, deberá firmarse el estado o cuenta 
por el ingeniero O persona a cuyo cargo corra el trabajo o sao que se 
manda pagar. 


Art. 10. En los casos en que sea necesario hacer entrega de fondos 


para la ejecución de trabajos y gastos encomendados al personal de la Zo- 


na, se exigirá orden escrita firmada por el ingeniero jefe de la Zona o en 


su ausencia por quien lo reemplace, quedando el empleado que haya recl: 
bido los fondos, obligado a rendir cuenta documentada en primera oOpor- 
tunidad, no pudiendo el contador de la Zona hacer nueva entrega de fon- 
dos para una obra sin que haya rendido cuenta de estar invertido o com- 
prometido el 75% a lo menos, de la suma entregada anteriormente para 
dicha obra. 


ALMACENES 


Art. 11. La entrega de materiales o de herramientas de almacén se 


hará en vista de una nota o solicitud hecha por escrito por los ingenieros 


o contratistas, según los casos, que llevará el V. B- del contador y el «en- 


tréguese» del ingeniero jefe de la Zona. 

Los pedidos a los almacenes se harán sE para cada obra. 

Art. 12. Los almacenes permanecerán abiertos durante las horas há- 
biles de trabajo, debiendo funcionar sún en días festivos, cuando las ne- 
cesidades del servicio así lo exijan. | 

Art. 13. Corresponde al guarda almacén: 

1.2 Confrontar las guías, boletos y facturas, que le remita la contadu- 
ría, con las especies recibidas, y estando conformes, dejará copia en sus 
libros, devolviendo a la contaduría los documentos mencionados, con su 
recibo u observaciones a fin de que forme el cargo correspondiente; 


2.2 Dar entrada a la vez que salida en los libros del almacén a los 3 


artículos que al recibirse pasen directamente a consumo inmediato o a 
destino especial, formando el cargo a la: cuenta o cuentas que corres- 
ponda; 
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3. Hacer entrega de especies sólo en vista de orden escrita firmada 
por el Jefe de la Zona y el contador, llevando además la imputación a la 
cuenta a la cual deberá cargarse la mercadería salida del almacén; 

4.0 Exigir recibí por las especies que entregue; 

5.2 Hacer las remesas a las obras, acompañadas de guías y facturas; 

6.0 Pasar a la contaduría, quincenalmente, la cuenta general que com- 
prenda las salidas del almacén, reuniendo bajo el título de cada cuenta 
todas las partidas con'el valor que les corresponda; ] 

1.2 La cuenta de gasto de almacén y transporte; 

8.2 Rendir cuenta mensualmente a la contaduría de las existencias en 
especies, según los libros de contabilidad, en cantidad y valor, debiendo 
el monto total corresponder con el saldo de la cuenta «almacenes » 
llevada en los libros de la contaduría y con la existencia de dichos alma- 
cenes. 

Art. 14 El guarda almacén llevará los siguientes libros: 

1.2 Libro de inventario, que consignará su primer cargo con lo reci- 
bido al abrirse el almacén y después los inventarios consiguientes a los 
balances que se efectúen; 

2. Copiador de boletos de carga, guías y facturas, y observaciones 
con que se hubieren devuelto a la Contaduría Central; i 

3.2 Libro de guías de lo que remita el almacén, dejando copia en el 
talón respectivo; 

4. Libro de«Cuentas Corrientes» en que se lleve cuenta a cada artículo, 
por «Debe» y «Haber» en cantidad y valor, de modo que, saldada en cual- 
quier día la cuenta de un artículo, el saldo represente con exactitud la 
existencia efectiva del mismo, en cantidad y valor; 

5.2 Un «Mayor de Cuentas» que recopile los cargos por materiales 
destinados a cada obra en ejecución, por separado, tomados del libro de 
cuentas corrientes de materiales; 

6.2 Un libro de cuentas por fletes y transportes pendientes, después 
de visados para su pago. 
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Art. 15. Los contadores y guarda-almacenes de las Zonas deberán 
rendir una fianza equivalente al sueldo de dos años. 

Art. 16. Los empleados que trabajan en oficinas ya sea de contaduría 
o de Zona deberán concurrir a la oficina todos los días hábiles a lo menos 
durante 6 horas. 

Art. 17. En la Contaduría Central y de las Zonas deberá llevarse un 
libro de «Asistencia» de empleados. | 


Conocimiento de la Contaduría de todo lo relacionado con fondos 


Santiago, Enero 23 de 1901.—Tanto con el propósito de uniformar 
los procedimientos, como con el objeto de mejorar aún más el servicio, 
creo de conveniencia así como de oportunidad recordar algunas disposi- 
ciones vigentes, y pedir a Ud. su más decidido concurso para cumplirlas 
con la mayor exactitud posible. 
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El reglamento de esta oficina determina que es obligación propia y 
exclusiva de la Sección de Contabilidad, efectuar los pagos u ordenar la 
entrega de fondos. 

Observando estrictamente esta disposición reglamentaria se puede, en 
primer término, conducir sin tropiezo la contabilidad, ramo de suyo deli- 
cado y de gran importancia, y evitar en segundo lugar la duplicidad de 
giros a la Tesorería, como ha pasado hace poco, debido a que una de las 
oficinas técnicas expidió una orden de entrega de fondos sin intervención 
de la Contaduría. | 

Considero que tambien se va en obsequio de la uniformidad, base de 
todo buen servicio, propendiendo a que no dejen de cumplirse, sólo por 

olvido, las disposiciones supremas que han encomendado a la Contaduría 
todo lo que dice relación con la compra y la movilización de los materia- 
les y otras especies. 

No dudo que Ud. estará de acuerdo conmigo en que tiene sus venta- 
jas este procedimiento porque por no ajustarse a él, se ha podido ver que 
hay obras que han proporcionado materiales a otras sin que éstas hayan 
recibido el cargo de su valor ni aquellas hayan recibido a la vez el respec- 
tivo descargo. 

Por otra parte se ha estimado mas propio encomendar tales funcio- 
nes a una oficina que por su naturaleza está en condiciones de apreciar en 
cualquier momento la legalidad o ilegalidad del gasto, así como la impu- 
tación que a éste deba corresponderle. ] 

Del propio modo, el procedimiento tiende a libertar a las oficinas 
técnicas de un trabajo que les puede absorber cierto tiempo que convie- 
ne dedicar a los asuntos técnicos de su resorte y de su especial compe- 
tencia. 

Se de que la acción de la Contaduría es a este respecto esen- 
cialmente administrativa, de modo que las oficinas técnicas deben seguir 
en posesión de la facultad de fijar la cantidad y calidad de los materiales 

o especies, así como de impartir las instrucciones que consideren necesa: 

rias para su movilización. é 

Además, conservarán la obligación de apreciar la calidad de los mate- 
riales y especies en el momento de la entrega. | 

La Contaduría, por sus fines, ejercita una acción eminentemente fis- 
calizadora. E 

De aquí es que esta Dirección deduzca la conveniencia de que la ofi- 
cina de Contabilidad tenga intervención inmediata en todo asunto que deba 
convertirse en un pago. ya sea que éste deba hacerse por esta a O 
que deba ser solicitado del Supremo Gobierno. 

Por lo tanto ruego a Ud. dé las órdenes del caso, a fin de que siempre 
sea remitido a la Contaduría todo asunto que tenga las condiciones a que 
acabo de aludir. 


Dios guarde a Ud.—0O. Hurkr. 
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El pago de operarios en las obras por administración, se hará 
j por un empleado de la Contaduría 


Santiago, 28 de Febrero de 1901.—Con esta misma fecha digo al jefe 
de la contaduría lo siguiente: 

En uso de las atribuciones que me confiere el inciso 9 del artículo 19 
-del Reglamento orgánico y con el propósito de fiscalizar la inversión de 
fondos de las obras que se ejecutan por administración, como uba medida 
general, esta Dirección ha dispuesto, de acuerdo con el artículo 22 del 
citado Reglamento, que la contaduría por medio de uno de sus empleados, 
que usted designará en cada ocasión, efectúe los pagos a los operarios O 
trateros, ocupados en las obras indicadas, para cuyo efecto se trasladará 
al lugar de los trabajos. 

A fin de que esta Dirección pueda estar al corriente del movimiento 
de las obras por administración, usted dará cuenta quincenalmente de los 
fondos enviados a los ingenieros e inspectores que dirigen trabajos fisca- 
les y hará presente las veces que esa oficina ha intervenido en los pagos 
en cada obra. 

Usted impartirá las órdenes del caso para que el empleado que vaya 
al lugar de los trabajos se cerciore si el saldo que aparece de los libros en 
poder del ingeniero o inspector, lo tiene disponible, exigiendo, en caso 
contrario, la documentación que compruebe la inversión que ha recibido. 

lista Dirección comunicará especialmente a esa oficina cada vez que 
estime conveniente proceder en la forma indicada e igual comunicación 
hará al jefe de la Sección correspondiente. 

Confía esta Dirección, que usted impartirá las órdenes del caso, para 
que se dé las facilidades necesarias al empleado que se presente a un tra- 
bajo con órdenes del jefe de la Contaduría visada por el Director, para 
efectuar o presenciar pagos y comprobar la existencia de fondos en poder 
del director de dichos trabajos. 

Sírvase comunicar esta resolución a los ingerieros e inspectores de su 
dependencia. 

Dios guarde a usted.—O. Huber. 


Copia de documentos para la Contaduría 


Santiago, 26 de Mayo de 1905.—Circular Núm. 1347.—En lo suce- 
sivo cada vez que por la Sección de su cargo se firme algún contrato, se 
haga alguna liquidación, recepción de obra o se tome cualquiera otra me- 
dida que por algún motivo—ya directo o indirecto—afecte los intereses 
fiscales o de los contratistas, sírvase Ud. enviar una copia de dichos docu- 


mentos al Jefe de la Contaduría para los fines correspondientes. 


Saluda a Ud.—C. KóniN6. 


412 RECOPILACIÓN 


J 


Aviso a la Contaduría de los traspasos de fondos 
que un ingeniero haga a otro 


Santiago, 29 de Diciembre de 1905.—Núm. 3217,—El jete de la 
Contaduría, en nota de fecha 20 del mes que termina, dice a esta Dirección 
General lo que sigue: 

«En la liquidación practicada por esta Contaduría en la cuenta per- 
sonal de algunos ingenieros del raro de Ferrocarriles, dependientes de esa 
Dirección, se ha notado que los saldos de sus cuentas por los fondos que 
habían recibido para atender a las obras que corrían a su cargo, no esta- 
ban conformes con el que en realidad debían arrojar, ocasionando con 
este motivo la consiguiente protesta del ingeniero perjudicado. 

«Averiguando la causa de estos errores, se ha llegado a establecer que 
ellos provienen de que algunos ingenieros, que son trasladados de una 
obra a otra, entregan a su sucesor los fondos que tienen en su poder, sin 
dar oportuno aviso a esta Contaduría a fin de asentar en los libros respec- 
tivos las partidas de cargo y descargo correspondientes. 

«Como estos errores ocasionan serias dificultades cuando se trata de 
la liquidación de alguna cuenta, sería conveniente que los Jefes de cada 
una de las Secciones, dieran oportuno aviso a esta Contaduría, siempre 
que algunos de los ingenieros que hayan recibido fondos y que de ellos 
dependa, se traslade de una obra a otra, indicando también la cantidad 
que entrega al que le sucede. 

«Me permito asimismo llamar la atención de Ud. hacia la conve- 
niencia que existe, de que cuando algún ingeniero desee retirarse de la 
Dirección y haya recibido fondos para la atención de alguna obra, debe 
dar aviso a esta Contaduría a fin de proceder, sin pérdida de tiempo, a la 
liquidación de su cuenta». 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines que se indican. 

Saluda a Ud.—Arruro MONTERO. 
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Liquidación de las cuentas de Ingenieros. Debe hacerse 
cada seis meses 


Santiago, 13 de Febrero de 1911.—Núm. 728.—Señor Contador Jefe: 

Con el objeto de evitar reclamos de parte del personal de Ingenieros 
que dirige o supervigila la construcción de las diversas obras públicas, re- 
ferentes a la liquidación de sus cuentas por inversión de fondos en esos 
trabajos, esta Dirección General estima indispensable que Ud. tome las 
medidas e imparta las instrucciones del caso para que esas liquidaciones 
se practiquen cada seis meses y se comunique a los interesados el estado 
de las cuentas correspondientes. 


Dios guarde a Ud.—A. Guzmán. 
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Atribuciones y deberes de los Ingenieros de Provincias 


Santiago, 24 de Agosto de 1909.—Núm. 1,544.—Vistos estos antece- 
dentes, Decreto: 

Apruébase el siguiente Reglamento que fija las atribuciones y debe 
res de los Ingenieros residentes de provincias: 

1.0 Proceder en conformidad a las órdenes e instrucciones que im- 
partan la Dirección Greneral y las Inspecciones Generales, 

2.2 Evacuar todos los informes que pidan el Director, los Inspectores 
Generales, los Jefes de Zona, los Intendentes y los Gobernadores. 

3.2 Dirigir y vigilar la ejecución de obras que dentro de su provincia 
les sean encomendadas, y atender a la conservación de todas las obras 
existentes, formando los planos y presupuestos que para este objeto sean: 
necesarios. Desempeñar los cargos que las leyes y decretos supremos con- 
fieren a los ingenieros de provincia. 

4.2 Dirigir toda comunicación de carácter administrativo a la Inspec- 
ción General de Puentes y Caminos. Las demas comunicaciones se dirigi- 
rán a las Inspecciones Generales respectivas. 

5.2 Velar por el cumplimiento de los deberes de los empleados subal- 
ternos de la Dirección de Obras Públicas que se encuentren en la pro- 
vincia, dando parte a la Inspección respectiva de las irregularidades que 
Ocurran. 

Otorgar los certificados de servicios para el cobro de los sueldos de 
los empleados referidos. : 

6.2 Elevar a la Inspección General respectiva en la primera decena 
de cada mes, una reseña de todos los trabajos a su cargo, con indicaciones 
completas relativas al estado de las obras, gastos efectuados, trabajos en 
estudio; y cada trimestre un resumen de lo anterior. 

Acompañar mensualmente hojas que expresén su labor y la del per- 
sonal de su dependencia. 

1.2 Dar cuenta inmediata de la iniciación de una obra y de su termi- 
nación, indicando su costo y detalles generales de ejecución. 

8.2 Visitar por lo menos una vez al año los caminos y puentes de su 
provincia y remitir de acuerdo con el Intendente a la Inspección General 
respectiva, en el mes de Enero de cada año, los presupuestos de reparación 
de estas obras, colocados en orden de importancia. 

9.0 Remitir a la Dirección General por conducto del Jefe de la Zona, 
en la primera decena del mes, las cuentas de inversión de fondos corres- 
' pondientes al mes anterior. 
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10. Enviar mensualmente al Intendente de la provincia una minuta 


del estado de los trabajos que corren a su cargo. 


11. Llevar al día el libro de contabilidad de los fondos fiscales pues- 


tos a su disposición, y el inventario de los materiales, herramientas y otros 
elementos destinados a los trabajos de su provincia. 

12. Llevar en buen orden el archivo de su oficina, y una estadistica 
de las obras públicas existentes en la provincia con anotación de los gastos 
de su conservación. 


Tener también un mapa de la provincia indicando la ubicación de las. 


defensas, puentes y caminos, y planos sobre servicios de agua potable y 
alcantarillado de las ciudades y de las obras marítimas de los puertos de la 
provincia. 

13. Cumplir estrictamente las disposiciones vigentes, en especial le 
que se refieren a: 0 

a) Permanencia en el lugar de la residencia designada; 


Relaciones con los Intendentes, Grobernadores y Junta de Vigil- | 


lancia; 

c) Prohibición de depositar fondos fiscales en cuenta personal; 

d) Giros de fondos; 

e) Inversión de fondos sin autorización; 

f) Ejecución e inspección de obras; 

9) Envío de datos; 

h) Pagos; 

2) Rendición de cuentas. 

Tómese razón, comuníquese e insértese en el Boletín de las Leyes y 
Decretos del Gobrerno.—MonrtrT.—Pedro García de la Huerta. 


En Oficio núm. 368, de 31 de Marzo de 1908, dispone el Ministerio 


que, de acuerdo con lo establecido en el decreto del Ministerio de Coloni- * 
zación, de 10 de Abril de 1907, sobre concesión de sitios en las nuevas po- 
blaciones, los Ingenieros de provincia desempeñen las funciones que les - 


encomienda ese decreto sin que se les acepte excusa alguna. 


Decreto del Ministerio del Culto, núm. 131, de 15 de Febrero de 19017, ] 
sobre inversión de los fondos autorizados para construcción o reparación * 


de templos. 


Art. 6.2 Corresponde al Intendente pedir el informe del Ingeniero de 3 
la Provincia, sobre las solicitudes de reparaciones y construcciones que E 


acuerde cada Comisión Fiscal de Fábrica parroquial... 


Art. 9. (Sustituído por el siguiente, según decreto de 12 de Febrero * 
de 1908). Los fondos asignados a la obra serán depositados en las Tesore-- 
rías fiscales, a la orden del respectivo Intendente o Gobernador, quienes 
sólo podrán expedir libramiento sobre dichas sumas a solicitud del encar- * 
gado de percibirlas, y en conformidad a lo dispuesto en el decreto del Mi-> 
nisterio de Hacienda, de 13 de Julio de 1887, no pudiendo iniciarse ningún * 
trabajo con fondos fiscales sin que los proyectos, planos y presupuestos 
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de las obras, hayan sido previamente confeccionados o visados por el 
Ingeniero de la provincia correspondiente o por el Ingeniero Jefe de la 
respectiva Zona. 


Minuta de disposiciones relativas al servicio en general 


1. Decreto Febrero 18 de 1888.—Declara libre de porte la correspon- 
dencia signada con el sello especial de la Dirección General. 

2. Decreto Enero 30 de 1896.—Declara que la liberación de porte de 
la correspondencia oficial de la Dirección sólo se aplicará a lo que envíe o 
reciba el Director. 

3. Oficio Junio 20 de 1898.—Los informes que pida el Ministerio se- 
rán firmados únicamente por el Director. No debe existir cambio de comu- 
nicaciones escritas entre el Director y los Jefes y el acuerdo entre ellos debe 
ser verbal. 

4. Circular Septiembre 24 de 1898.—El Director General dispone que 
se solicite autorización previa de la Dirección para disponer trabajos de 
impresiones. 

9. Decreto Septiembre 25 de 1901.—El Director General dispone so- 
bre el fundamento del servicio de Fotolitografía, actual Taller de reproduc: 
ción de planos: 

1.2 Solamente la Dirección General o los respectivos jefes de sección, 
están autorizados para ordenar trabajos a la oficina Fotolitografía, y sus 
órdenes deberán ser precisamente por escrito e indicando el tamaño y nú: 
mero de ejemplares que deben reproducirse, el cual no podrá «exceder de 
cinco. 

Cuando por circunstancias extraordinarias se necesitare un número 
mayor de ejemplares, deberá solicitarse previamente el visto bueno del Di. 
rector General. 

2.2 Los trabajos se ejecutarán en el orden en que fueren ri 
y necesitándose para ello de la luz solar, no podrá exigirse obra alguna 
- después de quedar la galería en sombra. 

3.2 Los trabajos particulares o fuera de las horas de oficina sólo po: 
drán ser ordenados por la Dirección General. 
| 4.2 Hl jefe de la sección fotolitográfica no podrá entregar a ningún 
empleado los ejemplares de los planos o trabajos que allí existen sino bajo 
recibo y con orden previa de la Dirección General. 
| 5.2 Mensualmente el jefe de dicha oficina dará cuenta a esta Direc- 
ción de la marcha general de ella y de los trabajos ejecutados durante el 
mes. . 
6. Circular Marzo 5 de 1902.—Del Director a los jefes sobre cumpli 
miento de lo dispuesto en el número 5 del artículo 21 del Reglamento, que 
encomienda previamente al Secretario la adquisición de los útiles de dibujo 
y escritorio. La Dirección no tramitará sino aquellas cuentas de útiles pe- 
-didos por el Secretario, y hará responsable personalmente a los empleados 
por el valor de los que cada uno pidiere directamente. Reiterada en Cir- 
cular de 14 de Mayo de 1912 que exceptúa del cumplimiento de esta dis- 
posición a las comisiones técnicas de obras de ferrocarriles que tengan 
fondos propios para adquirir sus útiles. 
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7. Oficio Octubre 14 de 1902.—Corresponde al Ministerio y no a la 
Dirección autorizar a los ingenieros u otros empleados del servicio para 
que atiendan los estudios o trabajos encomendados a otros funcionarios 
que solicitan la ayuda de ingenieros fiscales. 

8. Circular Abril 3 de 1903.—Del Director a los jefes, en que comu- 
nica el informe del Consejo de Defensa Fiscal relativo a la denegacion que 
debe hacerse a toda solicitud de exhibición y autorizacion de documentos 
de la oficina que puedan hacerse valer en juicio y aún las de orden judi- 
cial que se hagan en términos generales, pues según lo dispuesto en el ar- 
tículo 338 del Código de Procedimiento Civil, el interesado únicamente 
puede pedir la exhibición y copia de documentos que designe determina- 
damente y esto a su costa. 

9. Oficio Octubre 24 de 1904.—NI en el archivo del Ministerio ni en 
el de la Dirección se dará'*copia alguna de documentos relacionados con 
los contratos de obras públicas, que puedan hacerse valer en juicio, sin 
previo informe del Consejo de Defensa Fiscal. 

10. Circular Noviembre 19 de 1904.—Del Director a los jefes para 
que preparen en sus oficinas las comunicaciones relativas a los asuntos de 
tramitación corriente que no requieran un estudio especial de la Dirección 
General. 

11. Oficio Febrero 24 de 1905.—Se autoriza al Director para que en 
los casos de ausencia temporal e imprevista, designe en su reemplazo al 
inspector general más antiguo. 


12, Circular Febrero 24 de 1905.—La Dirección General prohibe a . 


los empleados dar a la prensa dato alguno referente a la marcha o estado 
de las obras que inspeccionen o dirijan. Cuando se estime oportuno hacer 


alguna publicación al respecto, se solicitará previamente autorización de - 


la Dirección. 

13. Circular Abril 11 de 1905.—La Dirección General dispone que 
se reserve el conocimiento de los informes o resoluciones hasta que los 
documentos salgan de la oficina. Comprobada la culpabilidad de un em- 
pleado en esta materia, se pedirá su separación, siendo en todo caso res- 
ponsable también el jefe respectivo. 

14. Circular Abril 14 de 1908.—La Dirección prohibe a los jefes la 
entrega de certificados de competencia u otros a sus subalternos sin que 
sean visados por la Dirección General: 

15. Circular Abril 19 de 1909.—El despacho que envía la Secretaría 
General para su tramitación debe ser recibido en las Inspecciones en cual- 
quier momento dentro de las horas reglamentarias de trabajo. 

16. Oficio Enero 9 de 1911.—LEl Ministerio dispone que se le envíen 
por duplicado los datos y antecedentes que se solicitan en las Cámaras. 

Circular Abril 26 de 1912.—FEl Director General dispone que 


no se acepte ni se dé curso a ninguna cuenta que no haya satisfecho el 


impuesto correspondiente y que no esté debidamente cancelada. 
18. Oficio Marzo Y de 1913.—El Ministerio dispone que se indiquen 


el número y fecha del decreto que haya concedido los fondos cada vez que 


se solicite autorización para hacer pagos o ejecutar trabajos con cargo a 
esos fondos. 
19. Oficio Abril 27 de 1914.—El Ministerio dispone que únicamen- 


te cada diez días, y previa justificación de los gastos efectuados por los. 
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jefes, se envíen, por conducto de Ja Contaduría, las cuentas que se hayan 
producido, agrupadas por la naturaleza del gasto para los efectos de ¡a im- 
putación al presupuesto, teniéndose presente que no corresponde deducir 
del presupuesto vigente las cuentas por gastos ocasionados en años ante- 
riores y que deben cancelarse a la presentación agregándose la estampilla 
de impuesto correspondiente. 

20. Circular Junio 18 de 1914.—El Director General dispone que 
todas las órdenes de petición de útiles de escritorio y dibujo se pasen a la 
secretaría firmadas por el inspector general y que el empleado a cargo de 
los útiles en la Inspección, firmará la torna-guía suscrita por el guarda al- 
macén en que se detallará y enumerará todo lo remitido. 


Viáticos y otras disposiciones relativas al personal (1) —Reglamento 
para el goce y cobro de los viáticos 


Santiago, 28 de Abril de 1902.—Núm. 1,075.—Conviniendo a la rec- 
ta administración de los fondos públicos, que toda inversión de ellos, por 
pequeña que se considere, sea debidamente comprobada, y que se impo- 
ne, por tanto, la necesidad de reglamentar el pago de los viáticos que de- 
venguen los ingenieros de la Dirección de Obras Públicas y de reunir en 
un cuerpo las diversas disposiciones dictadas sobre la materia, algunas de 
las cuales han caído en desuso, por ser de fecha anterior a la ley de 26 de 
Enero de 1888 que creó dicha oficina, 


Decreto: 


Artículo 1.2 Los ingenieros de la Dirección de Obras Públicas sólo 
tendrán derecho a viático cuando salgan a desempeñar fuera del departa- 
mento de su residencia las comisiones que les encomiende por escrito en 
cada caso particular el Director de Obras Públicas, el Intendente o Gober- 
nador respectivo, y únicamente durante el tiempo que les fije para termi- 
narlas. 

Art. 2.2 Mientras permanezcan en el departamento no gozarán de 

=viático, a menos que se ocupen por mas de tres días consecutivos, y a ma- 
yor distancia de cuatro leguas de la ciudad o lugar donde residan. 

Art. 3.2 Para el abono de viáticos, el Director de Obras Públicas exi- 
glrá que los ingenieros justifiquen la comisión que se les haya dado, el 
día en que empezaron a desempeñarla, el lugar o lugares en que hayan 
estado en actos del servicio y si han permanecido en la comisión el tiempo 
fijado para terminarla. 

Art. 4.2 Los justificativos a que se refiere el artículo anterior se en- 
viarán al Ministerio de Industria y Obras Públicas junto con la planilla en 
que se solicite el abono de los viáticos. Si faltare algún PRO: se 
descontará de la planilla la suma correspondiente. 


(1) Véanse en la Parte I, las disposiciones de carácter general relativas a los em- 
pleados públicos y su aplicación a Jos de Obras Públicas. 


| 
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Art. 5.2 En los casos a que se refiere el artículo 2.%, se acompañará, 
además, un certificado expedido por el jefe de la sección respectiva y del 
cual conste que se solicita el pago de viáticos en conformidad a lo prescri- - 
to en el citado artículo, indicándose la distancia y el lugar en que se haya 
desempeñado la comisión. A 

Art, 6.2 Para los efectos del presente decreto, se considerará a San- 
tiago como el lugar de la residencia de los ingenieros que prestan sus 
servicios en las oficinas centrales de la Dirección de Obras Públicas; la 
respectiva capital de la provincia como residencia de los ingenieros de É 
provincia; y el lugar de las obras como resideacia de los ingenieros con- 
tratados para supervigilar y dirigir los trabajos de una construcción deter- 
minada. z 
Art. 7.2 Los Intendentes o Gobernadores, en su caso, darán a los d 
genteros de provincia los certificados que se juzguen necesarios para Jus- 
tificar ante el Director de Obras Públicas el desempeño de comisiones del 
servicio en conformidad a las disposiciones que preceden. 

Art. 8.2 Dentro de la segunda quincena de cada mes, el Director de 
Obras Públicas pedirá al Ministerio de Industria y Obras Públicas el abo- 
no de los viáticos devengados en el mes anterior por el personal de su de- ] 
pendencia, acompañando a la respectiva planilla los justificativos a que 3] 
ha hecho! referencia, v copia autorizada de.la orden en virtud de la cual el 
ingeniero ha desempeñado su comisión. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 3 
las Leyes y Decr etos del Gobrerno.—x1Esco.—Rafael Orrego. 


j 
E 
q 
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Se fijan los viáticos 


Santiago, 16 de Enero de 1920.—Secc. 2.* N.* 38.—Vista la autori: 
zación conferida por la ley número 3590, de 9 del actual, he acordado y 
decreto: 

1.2 Los empleados de la Dirección de Obras Públicas cuando sala 
del lugar de su residencia en comisión del servicio, gozarán del siguiente * 
viático diario: : 

Director General, treinta pesos $ 30; 

Ingeniero Secretario General, diez y seis pesos $ 16; 

Inspectores Generales e luspectores Visitadores, veinte pesos $ 20; 

Ingenieros Jefes y Arquitectos Jefes, diez y ocho pesos $ 18; | 

Ingenieros de Sección y Arquitectos de Sección, diez y sels pesos, 
$ 16; | 

Ingenieros primeros y Arquitectos primeros, catorce pS $ 14; 

Geógrafos, diez pesos $ 10; | 

Ingenieros segundos y Arquitectos segundos, once pesos $ 11; 3 

Ingenieros terceros y Arquitectos terceros, nueve pesos $9; 4 

Encargo de la Oficina de Precios y Materiales de la Inspección de Ar- 
quitectura, diez pesos $ 10; E 

Contador Jefe, diez y seis pesos $ 16; 3 

Oficiales Jefes, Archiveros y Oficiales de partes, diez pe $10; A 

Cartógrafo, diez pesos $ 10; y A 


= ” 
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Contador 1.%, once pesos $ 11; 
Contador 2.%, diez pesos $ 10; 
Contador Visitador, nueve pesos $ 9; 
Jefe de la oficina de Patentes de Invención, diez y seis pesos $ 16; 
Abogado Consultor y Agentes de Expropiaciones, diez y seis pesos 
$ 16; | 
Abogado Sub-Agente de Expropiaciones, once pesos $ 11; 
Jefe de la Oficina del Personal y Bibliotecario, once pesos $ 11; 
Ingeniero Electricista, diez pesos $ 10. 
| 2.2 Todos aquellos empleados que tuvieren un sueldo inferior a seis 
mil pesos $ 6 000 anuales, percibirán un viático de ocho pesos $ 8 diarios. 
3.2 Los viáticos se aumentarán un cincuenta por ciento cuando se 
-—devenguen en comisiones desenpeñadas en las provincias de Antofagasta 
inclusive al norte y en el Territorio de Magallanes. 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—Juan Lw1s SANFUENTES.—O. Dávila 1. 


O, 2 


A E aa A 
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: Relaciones de los empleados con los Intendentes y Gobernadores 


, Santiago, 6 de Febrero de 1895.—Este Ministerio considera oportuno 

llamar la atención de usted hacia un procedimiento irregular, que debe 
corregirse, observado por algunos ingenieros, arquitectos e inspectores en- 

cargados de estudiar, dirigir la ejecución o vigilar las obras públicas. 

E Sucede que estos funcionarios se creen autorizados para desconocer 

la:facultad que tienen los Intendentes y Gobernadores como agentes de 

5. E. el Presidente de la República de ejercer dentro del territorio de su 

Jurisdicción la supervigilancia que estimen necesaria sobre aquellos tra- 
bajos y, apoyados en esta errónea interpretación de sus deberes, proceden 
“con absoluta independencia en el desempeño de su misión sin cuidar sl- 

quiera de dar aviso a la autoridad administrativa de su arribo a la respec- 

tiva localidad. 

: Se comprende fácilmente que aparte del desmedro que a caúsa de un 

procedimiento semejante sufre el prestigio de los Intendentes y Groberna- 

dores se derivan de él otros perjuicios graves, a los cuales es menester po- 
ner término. 

E A este efecto usted se servirá adoptar la siguiente providencia: cada 
"vez que un ingeniero, arquitecto o inspector salga fuera de Santiago con 
el objeto de verificar los estudios, dirigir la construcción o ejercer la vigi- 
lancia sobre una obra pública, usted lo comunicará al respectivo Inten- 
dente o Gobernador dándole a conocer las instrucciones que lleva dicho 
Ingeniero, arquitecto o inspector y ordenando a éstos que den aviso inme- 
_diato de su llegada al mismo Intendente o Gobernador. 

Siempre que los Intendentes o Gobernadores creyeran oportuno hacer 
alguna indicación que redunde en bien de la obra que se estudia, ejecuta 
-O vigila, deberá ser aceptada por el ingeniero, arquitecto o inspector si de 

Su implantación no se siguiere perjuicio ni se ocasionare mayor gasto ni 

$ violare un contrato vigente ni fuere contraric a las disposiciones de esa 

Irección, 
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Si se presentan algunas de estas dificultades; el ingeniero, arquitecto 
o inspector dará aviso a esa Dirección para que, de acuerdo con este Mi- 
nisterio, resuelva lo conveniente, 

Por lo demás, usted se servirá disponer que por regla general todos 
los empleados dependientes de esa Dirección procedan constantemente de 
acuerdo con los Intendentes y Gobernadores. 

Dios guarde a Ud.-——Entas Feryáwbez A.—Al Director de Obra 
Públicas. 


Reiterado en Oficio número 548, de 25 de Abril de 1905.—La Direc- 
ción General en Circular de 31 de Agosto de 1904 manifiesta que da espe 
cial importancia a estas disposiciones y, en consecuencia, dispone que los 
ingenieros deben proceder de acuerdo con los Intendentes y Gobernadores 
en todo lo concerniente al estudio de nuevas obras, a su ejecución, imspec- 
ción y vigilancia y a la conservación de puentes y caminos, 


Contratación de empleados auxiliares 


Núm. 1,506.—Santiago, 31 de Mayo de 1905.—Considerando que la 
costumbre que ahora se sigue de acudir primero al Consejo de Obras Pú- 
blicas y después solicitar la aprobación suprema para la contratación de 
empleados auxiliares en los casos a que se refiere el artículo 4. de la ley 
de 26 de Enero de 1888, es origen en la práctica de dificultades porque 
sirve de pretexto para que anticipen o prolonguen sus funciones emplea= 
dos que no tienen nombramiento legal, 


Decreto: 


La contratación de los empleados auxiliares a que se refiere el artícu- 
lo 4.9 de la citada ley, se hará por el Consejo de Obras Públicas una vez 
que el Ministerio respectivo haya aprobado la creación del empleo corres: * 
pondiente a indicación del Director General del ramo. 

Anótese, comuníquese y publíquese.—R1esco.—E. Charme. 


Reglamento.—Ascensos del personal 


Santiago, 30 de Octubre de 1919,—Secc. 2.2, Núm. 1 904.—Vistos es: A 
tos antecedentes, E 


Decreto: 


Apruébase el siguiente Reglamento de ascensos para el personal del 
la Dirección de Obras Públicas: 
Artículo 1.2 Las propuestas para el nombramiento de empleados de - 
la Dirección de Obras Públicas se harán de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes y las especiales establecidas en este Reglamento. - 


he 


a 
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Art. 2.2 La Oficina del Personal llevará un Registro de los empleados 
y proveerá a cada uno de ellos de una libreta de servicios dividida en tres 
secciones. 

En la primera sección se anotarán los antecedentes de los empleados 
al ingresar al servicio de la Dirección de Obras Públicas. 

En la segunda sección se anotarán los nombramientos, renuncias, li- 
cencias, títulos, etc., que haya obtenido el empleado durante su permanen- 
cia en la Dirección de Obras Públicas, con las fechas respectivas. Con es- 
tos datos se fijará el tiempo servido en la Dirección de Obras Públicas. 

Kn la tercera sección se anotará la calificación anual que haya mere- 
cido su actuación en el servicio. 

Las anotaciones de la primera sección se basarán en documentos au- 
torizados que serán archivados en la Oficina del Personal. 

Las anotaciones correspondientes a la segunda sección serán hechas 
conforme a los decretos supremos respectivos. 

Las correspondientes a la tercera sección se harán de acuerdo con las 
resoluciones del Director General tomadas en la forma que indica el ar- 
tículo 3.2 

Art. 3. El Director de Obras Públicas reunirá en el mes de Enero de 
cada año a los Inspectores Generales a fin de acordar a cada empleado la 
calificación que le corresponda según su mérito. Esta calificación se hará 
en puntos variables de cero a ciento. ll empleado que tenga en la última 

calificación nota inferior a cincuenta, no tendrá derecho a ascender. 

Copia del acta respectiva será transmitida por el Secretario de la Di- 
rección a la Oficina del Personal para su anotación en las libretas corres- 
pondientes y en el Registro. 

Art, 4.2 El derecho de ascenso a un puesto vacante corresponderá al 
empleado que reuna los requisitos exigidos para el puesto por las leyes vl- 
gentes y el presente Reglamento y que tenga el máximo de puntos en el 
puesto de categoría inferior, salvo lo dispuesto en el artículo 11. 

El número de puntos se determinará sumando el total de puntos de 
la última calificación anual con los correspondientes a la antigúedad en el 
puesto, que se computarán a razón de tres puntos por cada mes servido, 
incluyendo el feriado legal. 

Art. 9.2 El personal administrativo de la Dirección de Obras Públicas 
y el técnico, desde el grado inferior hasta el grado de ingeniero 2. inelu- 
sive, ascenderá dentro de las prescripciones impuestas en este Reglamen- 
to, considerándose que todo el personal pertenece a un solo cuerpo, excep- 
tuándose el personal técnico de la Inspección de Arquitectura y el perso- 


nal de la Inspección de Contabilidad, que sólo tendrá derecho al ascenso 


dentro de su respectiva Inspección. 

Para ascender al puesto de Ingeniero 1.20 Arquitecto 1.? se necesita- 
rá acreditar por lo menos 3 años de servicio como Ingeniero o como AÁr- 
quitecto. ] 

Art. 6.2 El personal técnico comprendido desde Ingeniero 1.* inclusi- 


ve hasta Inspector General, ascenderá solamente dentro de sus respectivas 


Inspecciones. 
Art. 7.2 El Secretario General de la Dirección. de Obras o Uhlicas será 


considerado, para los efectos de los ascensos, como Ingeniero de Sección, 


[31] 
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y se le tomará en cuenta la antigiiedad de su grado en cualquiera de las 
Inspecciones Generales, excepto en las de Arquitectura y Contabilidad. 

Art. 8.2 Los Ingenieros que desempeñen las funciones de Ingenieros 
de Provincias y tengan a su cargo trabajos dependientes de las diversas 
inspecciones generales, se considerarán, para los efectos de los ascensos, 
como dependientes especialmente de la Inspección de Puentes y Caminos. 

Art. 9.2 Los Geógrafos serán considerados para los ascensos como 
Ingenieros 3.0 | | 

Art. 10. Para el puesto de Inspector Visitador, el Director Greneral 
podrá proponer al Ingeniero Jefe o Arquitecto Jefe, que «estime conve-= 
niente, de cualquier imspección. El Director General propondrá igual- 
mente al Ingeniero 1.2 que deba ascender al puesto de Secretario General. 

Art. 11. Los Inspectores Visitadores tendrán opción al puesto de Ins- 
pector General y vice-versa. 3 

Art. 12. El personal técnico que presló sus servicios en el carácter de 
contratado por decreto supremo y que acredite haber acumulado cinco 
años de servicios en la Dirección de Obras Públicas y haberle correspon- 
dido en la última calificación nota superior a 70, tendrá también derecho 
a optar a un puesto de planta, inferior, por lo menos en un grado, al puesto - 
que desempeña y siempre que reuna los requisitos exigidos por la ley y los 
especiales que en este Reglamento se indican. 

Art. 13. Los empleados con sueldo inferior al correspondiente al de 
Ingeniero Ayudante o Arquitecto Ayudante, y que reunan los requisitos 
necesarios para ocupar los puestos de Ingeniero Ayudante o Arquitecto - 
Ayudante, tendrán derecho preferente para ocupar dichos puestos en caso 
de vacancia. 

Los empleados con sueldo superior al de Ingeniero Ayudante o Arqui- - 
tecto Ayudante, tendrán en igual forma derecho a ocupar el puesto de 1n- 
geniero 3.2 en caso de vacancia. : E 

Art. 14. En caso de vacar un puesto de los que deban ser ocupados 
por empleados de una inspección y no exista en esta inspección emplea- 
dos de la categoría inferior, se llenará la vacante con alguno de los emplea-. 
dos de las otras inspecciones, que estén en situación de ascenso al puesto 
correspondiente. 3 

Art. 15. Las vacantes que se produzcan entre los Cartógrafos, se lle- 
narán a concurso entre los empleados que ocupen los puestos de A q 
tes 1.0, niveladores y topógrafos. E 

El presente Reglamento comenzará a rejir desde el 1. de Enero ' 
de 1920. : 

Tómiese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de — 
las Leyes y Decr etos del Gobierno.—SanrueNtTes.—M. Concha. 3 


Hi sj 4 ñ 
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Minuta de resoluciones de carácter general relativas al personal 

1. Circular de 10 de Septiembre de 1898.—La Dirección General dis- 
pone sobre la movilización del personal fuera del lugar de su residencia: 
—Los jefes determinarán el tiempo en que los empleados deben terminar E 
sus comisiones y llevarán un libro especial em que se exprese el día que 
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sale el empleado, naturaleza de la comisión, el tiempo fijado para darle tér- 
mino y el día de regreso, anotándose al margen de observaciones, las que 
hubieren al efecto. Debe solicitarse orden de la Dirección para llamar a 
Santiago cualquier empleado. Debe remitirse a la Secretaría el itinerario 
que deben seguir los empleados en sus comisiones a fin de hacer anotación 
completa de los pasajes. 

2. Circular de 4 de Noviembre de 1901.—La Dirección dispone que 
ningún empleado puede ni debe separarse de su puesto para trasladarse a 
Santiago sin el permiso expreso de la Dirección General, solicitado previa- 
mente por conducto del respectivo jefe. 

3. Circular de 15 de Mayo de 1902.—El Ministerio comubica la sen- 
tencia de la Corte Suprema en virtud de la cual no se deben viáticos a los 
empleados llamados para explicar sa conducta. 

4. Circular de 6 de Julio de 1904.—La Dirección resuelve delegar en 
los jefes de comisiones o de obras que se ejecutan fuera de Santiago, la fa: 
cultad que le confiere el decreto número 1,320, de 18 de Junio, para imponer 
2 los empleados la pena de suspensión hasta por un mes, limitándola hasta 
por término de una semana y sólo en los casos de falta grave a la discipli- 
na, como ser: ausentarse del puesto sin permiso, insubordinación, falta de- 
liberada de cumplimiento a las instrucciones recibidas. En tales circuns- 
tancias, se dará cuenta inmediata a la Dirección para ordenar el descuento 
del sueldo correspondiente. 

E 9. Decreto de 22 de Julio de 1904.—La Dirección General dispone 
sobre asistencia y conducta de los empleados: 
Artículo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 del Regla- 
mento Orgánico de 26 de Junio de 1890 y para los as de lo ordenado 
por el decreto del Ministerio de Hacienda número 2,116 del 8 de Junio de 
1903, los jefes, de cualquier categoría que fueren, al visar las planillas 
mensuales de pago de sueldos al personal de su dependencia, considerarán 
como un día entero de inasistencia cuatro faltas de puntualidad, sean éstas 
por atraso de la hora de llegada, o bien por ausentarse de la oficina sin 
permiso previo. Si dichas faltas exceden de cuatro en un mismo mes, este 
exceso se considerará también como un día entero, aún cuando no alcan- 
cen a ocho. 

Art. 2.2 Todos los jefes darán estricta observancia a la obligación que 
les impone el número 2.* de los artículos 26 y 28 del Reglamento de la Di- 
rección, de velar por el cumplimiento de los deberes y conducta funcio- 
naria de sus subalternos, y de dar cuenta de las irregularidades que ocu: 
-rran. La omisión por parte de un jefe de cumplir con esta disposición, lo 
hace solidario y responsable de las faltas cometidas por los empleados de 
su dependencia. 

Para estimar el desempeño funcionario de los empleados, los jefes 
deberán tomar en cuenta si el trabajo ejecutado corresponde a la remu- 
neración que por él reciben, y no úvicamente a la asistencia y puntua- 
lidad. 

HE Art. 3.2 Il día 16 de cada mes los Jefes de Sección pasarán a la Direc- 
o General y los ingenieros jefes a la sección respectiva, la: planiila de 

asistencia de los empleados a la oficina desde ¡gual fecha del mes anterior. 
3 En dichas planillas se indicarán especialmente los empleados que hayan 
- incurrido en la sanción establecida en el artículo 1.? del "presente decreto, 
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manifestando si ha dado el correspondiente aviso a la Contaduría o a la 
Tesorería Fiscal respectiva, para los efectos indicados en el mismo ar- 
tículo 

6. Circular de 16 de Agosto de 1904.—a Dirección reitera la Circu- 
lar de 4 de Noviembre de 1901 y dispone que no abonará bajo pretexto 
alguno, gastos de viaje, ni expedirá pasajes de regreso a los empleados que 
se trasladen a Santiago sin permiso previo de la Dirección. Se exceptuarán 
únicamente los casos de calificada urgencia, en que haya interrupción de 
la comunicación telegráfica, la que deberá justificarse por un certificado 
de la oficina correspondiente, estampado al pie del telegrama en que se 
solicita el permiso respectivo. 

7. Oficio de Y de Noviembre de 1904.—Iil Ministerio considera inco1m- 
patibles las funciones de ingeniero de obras públicas con la ejecución de 
cualquier trabajo particular que no pueda efectuarse fuera de las horas de 
oficina. Insinúa la adopción de medidas enérgicas para evitar la desaten- 
ción de los trabajos públicos por los ingenieros que se dedican a trabajos 
particulares. El Director en Circular de 19 de Noviembre, transcribe al per- 
sonal la resolución del Ministerio y agrega que tiene el propósito de repri- 
rair cualquiera contravención. 

8. Decreto de 5 de Diciembre de 1904.—La Dirección General dispo- 
ne que todos los porteros dependientes de la Oficina quedarán bajo las ór- 
denes del Secretario sin perjuicio de la obediencia especial que deben al 
respectivo Jefe. Por desobediencia o faltas en el servicio el Secretario puede 
aplicar multas a los porteros por sí o a pedido del Jefe hasta una suma 
equivalente al sueldo de uno a cinco dias. El descuento ge hará en la pla- 
nilla de pago mensual. 

9. Circular de Enero de 1905.—La Dirección General solicita de los 
Intendentes que se le avise con anticipación cada vez que estimen conve- 
niente y urgente la venida a Santiago del ingeniero de la provincia, a 
fin de conceder la autorización que los ingenieros deben solicitar con arre- 
glo a lo dispuesto en las circulares de 4 de Noviembre de 1901 y 16 de 
Agosto de 1904. * 

10. Oficio de 18 de Febrero de 1905.—El Ministerio dispone que los 
acuerdos del Consejo sobre creación o contratación de empleos se remitan 
acompañados de los antecedentes que los justifiquen. 

11. Circular de 12 de Abril de 1907.—La Dirección General dispone 
que todo empleado que salga en comisión deberá “presentarse al Inten- 
dente o Gobernador del lugar en que tenga que desempeñar la comisión. 
En caso de no encontrarlo, podrá dejarle la exposición escrita del objeto 
de la comisión. 

12. Circular de 30 de iullo de 1908.—La Dirección General dispone 
que a'fin de evitar inasistencias injustificadas, se lleve en cada Inspección 
an libro en que anote detalladamente el día de la inasistencia, la llegada 
tarde ¡y la hora en que se"presente sin permiso. Cada cuatro llegadas 
tardes o ausencias sin permiso, se estiman equivalentes a un día de ina- 
sistencia para los efectos del descuento de sueldos, sin perjuicio de otras 
medidas disciplinarias para el caso de reincidencias. Las listas correspon- 
dientes se pasarán a la Contaduría el día 15 afin de tomar resolución sobre 
ellas antes de formarse las planilias de pago. 
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13. Oficio de 16 de Julio de 1910.—El Ministerio dispone que la 
Dirección le dé cuenta de los traslados de personal que acuerde a fin de 
conocer constantemente el lugar en que prestan sus servicios los emplea- 
dos víde apreciar la conveniencia de llevar a cabo el traslado. 

14. Circular de Y de Junio de 1912.—La Dirección General dispone 
que las Inspecciones acompañen a toda propuesta de empleados que no 
se haga por estricto orden de antigúedad, una nota en que se manifiesten 
las causas habidas para no proponer al mas antiguo. 

15. Circular de 10 de Abril de 1913.—La Dirección General dispone: 
1.2 Las horas de oficina serán de 12 M.a6 P. M, 2.2 En cada Inspec- 
ción y demás dependencias se llevará una lista de entrada y otra de salida 
que firmarán los empleados. La primera será retirada a las 12,20 P. M. a 

fin de que con el V.? B.* del Inspector, Jefe de la Oficina y con las ano- 
taciones del caso sobre los empleados que se encuentren en comisión, con 
licencia, etc., se remita antes de las 12,30 a la Secretaría. La lista de sa- 
lida se pondrá a disposición de los empleados a las 5,45, debiendo entre- 
garse a la Secretaría junto con la de llegada del día siguiente. 

16. Oficio de 6 de Junio de 1913.—El Ministerio dispone que todo 
funcionario del servicio de Obras Públicas acepte y desempeñe las comi- 
siones o cargos ad honorem que se les encomiende por cualquier otro Mi. 
nisterio, siempre que el ejercicio del cargo no quite al empleado el tiempo 
que debe dedicar al cumplimiento de sus obligaciones primordiales. 

17. Decreto 792, Junio 15 de 1918 y 1162, Mayo 31 de 1920, fijan 
en $ 500 y en $ 600 mensuales la asignación a los empleados que se pa- 
guen por planillas según se presten servicios en las provincias de Atacama 
al Norte y el Territorio de Magallanes, o en el resto del país. 


ESTUDIO Y EJECUCIÓN DE OBRAS - 


» 


DISPOSICIONES GENERALES Sl 
Se establece la licitación para la ejecución de las obras públicas 
y Casos en que pueden efectuarse y procederse a hacerlas por 
administración. | 


que no hay en la actualidad disposiciones reglamentarias acerca de la 
ejecución de las obras públicas, y que.éstas se han hecho indistintamente - 
por medio de contratos adjudicados en licitación “pública, por medio de 
contratos ¿hechos privadamente por el Gobierno y por la Dirección del 
ramo o por medio del trabajo fiscal directo que se conoce con el nombre 
de «trabajo por administración »; 
Considerando que la ejecución de las obras publicas por administración | 
y a cargo de los ingenieros de la Dirección de Obras Públicas, ha dado 
lugar en la práctica a que se realicen sin sujeción a una base cierta y cena 
terminada y a que en el curso de los trabajos se introduzcan alteraciones 
que aumentan y a veces duplican el costo primitivo y autorizado por el 
Gobierno; ; 
Considerando que el trabajo efectuado en esa forma no puede desa- 
rrollarse en condiciones correctas de «vigilancia y de fiscalización, porque * 
en vez del contratista que ejecuta las obras y representa un interés par- 
ticular, y los ingenieros de la Dirección de Obras Públicas, que las imspec- 
cionan y representan el interés fiscal, quedan solamente estos últimos 
obligados a desempeñar un rol doble y casi inconciliable; 4 
Considerando que la planta de empleados consultada en la ley que 
creó la Dirección General de Obras Públicas, está calculada solamente 
para que esta oficina pueda estudiar y formular los proyectos de obras 
públicas e inspeccionar técnicamente su ejecución, sin tener a su cargo la E. 
realización misma de los trabajos; 3 
Considerando que, a consecuencia del ensanche que las funciones de - 
la Dirección General de Obras Públicas han ido tomando en la práctica, 3 
ha sido necesario aumentar el personal de la oficina con un personal a. 3 
contrata mas numeroso que el creado por la ley, y que en ocasiones no. 
guarda relación con la escala de sueldos y las oraduaciones establecidas p 
en ella; a 
Considerando que el sistema de licitación pública es siempre mas 
económico que el sistema de trabajos por cuenta oficial y que debe lógi- 
camente serlo porque la acción personal e interesada del contratista supo 
ne representa una economía; : 


| 
Santiago, 39 de Septiembre de 1897.—Núm. 1 145.—Considerando 
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jonsiderando, finalmente, que el sisteina indicado se conforma me- 
jor con el espíritu de nuestras leyes y con los principios generales y ob- 
-—vios de administración de fondos públicos, Decreto: 

Artículo 1.2 La ejecución de las obras públicas a que se refiere el 
artículo 8.2 de la ley de 21 de Junio de 1887, se verificará por medio de 
contratos adjudicados en licitación pública. 

Art. 2.2 Cuando se trate de obras de tal naturaleza, que su construc- 
ción no puede adjudicarse en licitación pública, se podrá llevarlas a cabo 
por medio de contratos directos o por administración (decreto reglamenta: 
rio de los trabajos por administración, Marzo 5 de 1907); pero en ningún 
caso, cualquiera que sea el valor y la naturaleza de las obras , el ingenlero 
a cargo de los trabajos, el jefe de la sección correspondiente de la Dirección 
de Obras Públicas, el Director General, el Intendente de la provincia ni 
ningún otro funcionario, podrá omitir la licitacion pública sin la autoriza- 
ción expresa del Ministerio de Industria y Obras Públicas, concedida en 
forma de decreto supremo. 

Art. 3.2 Cuando el presupuesto de las obras sea menor de diez mil 
pesos, el Mieas de Industria y Obras Públicas podrá autorizar al Di- 
rector General del ramo o al Intendente de la provincia respectiva, para 
que pida propuestas y resuelva sobre ellas. Cuando llegue a esta suma, 


las propuestas deberán precisamente pedirse por medio de decreto su- 


premo. 

Art. 4. La reparación de las obras públicas queda sujeta a las dispo- 
siciones del presente decreto. 

Sion embargo, cuando se trate de reparaciones que importen menos de 
dos mil pesos y siempre que no haya propuestas para realizarlas o que las 
propuestas no sean aceptables, los trabajos podrán hacerse por adminis- 
tración, si así lo dispone el Ministerio de Industria y Obras Públicas. 

Art. 5.2 La reparación de los caminos queda, además, sujeta a las dis- 
posiciones especiales del supremo decreto Núm. 1 066, de 16 del actual. 

Art. 6. El procedimiento a que debe sujetarse la licitación pública 
y las condiciones generales que deben llenar las propuestas, se determi- 
narán en un reglamento especial. (Reglamento para contratos de obras 
públicas). 


Tómese razón, comuniquese y publiquese.—ErrAzur1z.—.D. de Toro 
Herrera. 


Todo plano y presupuesto debe ser firmado por el ingeniero 
que lo forme 


Núm. 1 404 —Santiago, 15 de Octubre de 1902.—El Ministerio de 
mi cargo, persiguiendo el propósito de una ordenada y correcta ejecución 
de los trabajos públicos que se entregan a contrata por medio de licita- 


y ción pública, desea tambien ejercer una inmediata fiscalización y vigilan- 


SE 


cla sobre el personal técnico encargado de la formación de los proyectos 


2 pane sirven de base para la petición de las propuestas. Los errores y defi- 


—____—— 


ber 


ciencias de que a veces adolecen estos proyectos, siendo causa de las per- 

E iurbaciones que suspende o paralizan la ejecución de los trabajos públicos 
E 
WE 
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mo 


no deben pasar desapercibidos para el Grobierno, que casi siempre iguora 
el nombre del ingeniero autor del proyecto. 

A fin de que el Ministerio pueda estar en situación de conocer la 
competencia de los ingenieros dependientes de esa Dirección y de poder 
hacer efectiva la responsabilidad del empleado culpable de un error u 
omisión de esta naturaleza, sírvase Ud. disponer que en lo sucesivo se in- 
dique en los proyectos que se sometan a la aprobación del Gobierno para 
la construcción de una obra pública, el nombre del ingeniero autor de los 
respectivos planos y presupuestos y la naturaleza del puesto que desem- 
peña en la oficina, 

Dios guarde a Ud. —Joaquín Vinrarivo.—Al Director de Obras Pú- 
blicas. 


Se ordena no proceder a estudiar nuevos proyectos sin la 
autorización del Gobierno. 


Núm. 292. —Santiago, Marzo 16 de 1903.—Este Ministerio deseando 
en lo posible, que las obras públicas se ejecuten con arreglo a un plan 
determinado, hace presente a Ud. la conveniencia de que no se proceda a 
estudiar nuevos proyectos sin la expresa autorización del Gobierno, que 
se dará siempre que haya medios de poder realizarlos. 

Dios guarde a Ud.—Aa. Gana Urzva.—Al Director de Obras Pú- 
blicas. 


Instrucciones sobre estudio y ejecución de obras 


(Aprobadas por oficio Núm, 997, Agosto 22 de 1903) 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 


La ejecución de ciertas obras públicas y en especial los ferrocarriles, 
se Inician sin que los proyectos correspondientes estén completos, es de: 
cir, los planos y especificaciones, y sin que se encuentren listos los elemen- 
tos para su construcción. 

Por esta causa sucede que en el curso de los trabajos es menester ha- 
cer estudios complementarios, confeccionar y elaborar planos de detalles, 
modificar las especificaciones, de los que resultan atrasos en la conclusión 
de las obras, gastos en el presupuesto primitivo, reclamos fundados o nó 
por parte del contratista, resolución de los contratos, y por último, una 
liquidación a menudo onerosa. y 

Entre las causas que originan estos hechos, se puedan indicar las 
o 

2 El personal dependiente de la Dirección de Obras Públbos es 
Ao para confeccionar los numerosos proyectos que se le encomien- . 
dan y de los cuales su mayor parte no se lleva a cabo.—La orden de eje- 
cutar las obras en muchos casos, se imparten prematuramente, pues ésta 
se da antes"que su estudio esté terminado.—Los reglamentos que rigen 
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estos contratos contienen disposiciones que carecen de sanción o que son 
deficientes; 

2.2 Asimismo se producen dificultades en la ejecución de las obras y 
atrasos en su conclusión, a causa de estar incompletos los preparativos ne 
cesarios para llevarlos a cabo, pues sucede que no están listos los materia- 
les que el Fisco debe proporcionar al contratista, como ser: herramientas, 
equipo rodante, materiales de construcción, lo que, además, de ser impo- 
sible en muchos casos constituyen un gravamen demasiado fuerte; han 
ocurrido casos en que ni los terrenos para la ubicación de la obra han sido 
legalmente expropiados al tiempo de su iniciación. 

Como consecuencia de lo anterior resultan: los retardos en la conclu- 
sión y aprovechamiento de las obras, su mayor costo y que a veces llega 
a cantidades no previstas, pues hay que pagar el valor de los aumentos y 
modificaciones introducidas y por último, de los reclamos que por estas 
causas formulan los contratistas; las resoluciones de los contratos y la li- 
quidación demorosa. 

Con el fin de evitar en lo posible los inconvenientes señalados, creo 
oportuno exponer algunas consideraciones al respecto y formular las ins- 
trucciones pertinentes a cada caso que estime oportunas. 


lI—ProvYkectos 


Aún cuando urge la presentación de un proyecto para la ejecución de 
aleuna obra, es conveniente no someterlo a la consideración del Consejo 
de Obras Públicas antes de estar completamente terminado y haber sido 
revisado por esta Dirección. 

Hay que evitar en lo posible las modificaciones ulteriores que origl- 
nan atrasos en la ejecución de las obras, fijación de nuevos precios, au- 
mento de su costo y liquidación laboriosa. 

Las modificaciones eventuales a las fundaciones de obras, taludes de 
cortes, revestimiento de los túneles, etc., pueden consultarse en los proyec- 
tos con el descuento correspondiente. 


Tl.—ENTREGA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 


Según el artículo 23 del Reglamento para los contratos de obras pú- 
blicas, la entrega que debe efectuar la Dirección de Obras Públicas para 
que un contratista pueda iniciar los trabajos de la obra contratada, debe 
efectuarse dentro de los quince días siguientes a la escritura pública co- 
rrespondiente, 

¿Aunque un atraso en esta entrega no tenga sanción, esta disposición 
puede suscitar dificultades y para evitarlas conviene considerar como com- 
pleto un proyecto no sólo por estar confeccionados los planos y especifica- 
“clones respectivas sino que también esté lista y fijada la ubicación de las 
obras, acopiadas las herramientas de ejecución y los materiales de cons- 
trucción que se establezca que el Fisco proporcionará al contratista y con- 
sultados los fondos correspondientes. 

El atraso en que a veces se efectúa esta entrega, proviene de que el 
Estado no puede disponer de aparatos, maquinariss, locomotoras, equipo 
rodante en cantidad suficiente para llevar a cabo de un modo regular la 
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ejecución de las obras; ni comprar para tener en depósito materiales de 
construcción en cantidades tan considerables como son necesarias para 
ejecutar las numerosas obras que a veces se ordena efectuar sin demora. 

Para subsanar estos graves inconvenientes se debe dejar establecido: 
en los proyectos correspondientes que el Fisco no proporcionará a los con- 
tratistas, mi herramientas de ejecución, p1 materiales de construcción. | 

Las maquinarias de ejecución y materiales de construcción que posee 
altualmente el Fisco o aquellas que pudiera adquirir podrían facilitarse a 
los contratistas bajo las siguientes condiciones: las primeras en arriendo, 
cuyo canon se fijaría en un 8 por ciento de su precio de costo, establecien-=- 
do un plazo para su devolución y la multa que por excederse de él debe-. 
ría aplicarse; los segundos en venta, al precio de costo, y el Fisco no ten- 
dría obligación de prestarles o cederles. sq 

En los contratos de construcción de ferrocarriles debería establecerse 
que los contratistas proporcionen las locomotoras necesarias para el traba- 
jo, cuyo número se fijaría en el proyecto correspondiente, y con esto se. 
evitaría al Fisco la obligación de reparar este material, el que sería mejor 
cuidado por ser propiedad del contratista. ste material podría ser adqui-- 
rido por el Fisco, una vez terminados los trabajos, con un descuento en 
proporción al desgaste. 
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III —INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS 
1. Cox RELACIÓN AL PROYECTO.—CUomo la Direc Gel de 


Obras Públicas no sirve eno de intermediaria en la celebración de los con=. 
tratos de ejecución de obras públicas entre el contratista y el Ministerio, 
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debe interpretar sus cláusulas a la letra y no puede alterar las disposicio-: 
nes de los planos y especificaciones sino por causas bien justificadas e 
previo los trámites correspondientes. E 

Con el fin de fijar ideas al respecto, es indispensable entrar en algu-- 
nas consideraciones sobre el particular. ] 

2. CATEGORÍAS DE MODIFICACIONES A UN CONTRATO DE EJECUCIÓN DE. 
OBRA. Moda modificación del proyecto de una obra o sea un cambio de 
las disposiciones de los planos o de las especificaciones altera las condi-' 
ciones del contrato celebrado para su ejecución, y en consecuencia, debe. 
dar lugar a un contrato complementario. « 

3. AUMENTO Y DISMINUCIÓN coNJUNTAMENTE.—Establecimiento de' 
puentes suplementarios de un tipo ya consultados en el proyecto en una: 
vía de comunicación, de ramales en una cañería de distribución de agua. 
potable; nuevas puertas o ventanas en un edificio; sin alteraciones en las: 
obras ya consultadas, ete. 3 

4. CAMBIO DE UBICACIÓN DE UNA PARTE O TOTALIDAD DE UNA OBRA. 
—V ariante en un camino o ferrocarril; alteración en la orientación de un. 
muelle; desplazamiento de un edificio; sin modificaciones en las bl 
cdas | A 

5. ALTERACIÓN A UNA DISPOSICIÓN DE LOS PLANOS. Mba el ta- 
lud de un corte; ensanchar un terraplén; cambiar el perfil longitudinal de: 
un túnel; alterar la sección de un túnel, o de un muro de sostenimiento; 
aumentar la luz de un tramo de puente; el espesor de la bóveda de un co-- 
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lector, disminuir el ancho de las puertas de un edificio o subdividir una 
de sus piezas, o sea alterar las disposiciones de las obras consultadas. 

6. CAMBIO EN LA CLASE DE MATERIALES.—Ladrillos o concreto en 
lugar de piedra en obras de arte de un ferrocarril; sustitución de vigas 
metálicas a las vigas de madera o las bóvedas de un puente; sustitución 
del raulí al pino, en las puertas o los pisos de un edificio; alterando o no 

las dimensiones o disposiciones de las obras. 

1. MoDIFICACIONES EN UN ARTÍCULO DE LAS ESPECIFICACIONES.— 
Cambiar las porciones de las mezclas o concretos; alterar el modo de eje- 
cución indicado, por ejemplo: no exigir la perforación total de la sección 
transversal de un túnel, antes de fijar el espesor de un revestimiento, 
cuando así lo consulta el pliego de condiciones; dejar de aplicar el estuco 
en las paredes interiores de un coléctor antes de cerrarlos por su bóveda; 
admitir una sucesion de operaciones en otro orden que lo determinado; 
alterar las condiciones de arriendo o devolución de los útiles y herramien- 
tas facilitados al contratista para la ejecución. | 
3 8. Obras NUEVAS.—Desviación de caminos en el establecimtento de 
un ferrocarril para evitar pasos a nivel primitivamente indicados en el 
proyecto, adopción de muros de sostenimiento enrocados de sección 
nueva; construcción de un puente de otro tipo que los del proyecto; cons- 
trucción de espigones de Pin en los accesos de un puente; estuco 
de una fachada de edificio, y todo trabajo cuya disposición o precio no se 
ha consultado en el proy Sa de ejecución. 

4 9. PRÓRROGA DEL PLAZO CORRESPONDIENTE A MODIFICACIONES DE 
 TRABAJOS.—Puede justificarse en ciertos casos de modificaciones al pro- 
yecto o por motivo de demora en la ejecución causada por el Fisco. 
| 10. ALTERACIONES PROBABLES QUE NO SE CONSULTAN DE ANTEMANO 
EN Los CoNTRaTOS.—El aumento o disminución en la profundidad de las 
fundaciones de un puente; el revestimiento de los túneles; el cambio de 
inclinación de taludes en los cortes; aumento o disminución de cantidades 
de obras previstas en el proyecto contratado. 
E 11. PrórroGA DE PLAZOS SIN QUE HAYA AUMENTO DE OBRAS O DIE DI- 
2 FICULTADES.—Constituye- no sólo una modificación al contrato sino tana: 
bién una derogación. 
- 12. ENTREGA DE MEDIOS SUPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCIÓN.—Pro- 
—porcionar más locomotoras y carros que los consultados para la construc- 
ción de ferrocarriles, proporcionar esclusas para el establecimiento de 
fundaciones por aire comprimido; bombas y locomóviles para el agota- 
miento de excavaciones; martinetes para la clavadura de pilotes; compre- 
——soras para la perforación de un túnel; fuera de los aparatos ya previstos 
en el contrato. : 
18. ALTERACIÓN EN LA APLICACIÓN DE 108 PRECIOS. —Para cubos de 
heridos de fundaciones de obras o excavaciones en lúnel en mayor canti- 
- dad que lo consultado. 
E 14. Pago DE TRABAJOS IMPREVISTOS.—Pagar antes de la recepción de 
la obra, cuando ésta pertenece todavía al contratista, las composturas de 
una línea férrea cortada por una crece; el retiro de derrumbes de cortes u 
otros; el agotamiento extraordinario de un herido de una fundación; la 
| desviación de canales o caminos invadidos por escombros resultantes de 
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la ejecución de las ON pagar trabajos por errores en el estacado o en el 
presupuesto. 

15. CambIO0 DE PRECIOS. —Supresión de rebajas en los precios de li- 
citacion; aumento de precios unitarios, asimilación de ciertos trabajos a 
una categoría más remunerada en el proyecto o contrato. 


IV.—PFUuNDAMENTO DE LAS MODIFCACIONES 


Las modificaciones al proyecto detalladas en los incisos 1.% a 9. im- 
clusive pueden ser causadas por motivos de estabilidad de la obra o de su 
duración, por su correcto aorovechamiento por imposibilidad de confor- 
marse al proyecto o por demora u otra dificultad originada por el Estado 
al no cumplir con sus obligaciones. 

En estos casos la Dirección General de Obras Públicas después de 
estudiar las modificaciones; de haberse impuesto de la imprescindible ne- 
cesidad de ellas y si éstas mo son de incumbencia al contratista, somete el. 
asunto al Consejo Directivo, y en caso de aceptación, debe someterlas a la 
aprobación del ministerio, una vez concedida, se debe celebrar el contrato 
suplementario el que, bajo estas condiciones no deroga las cláusulas esen- 
ciales del contrato primitivo, sino que lo completa o lo extiende y se con- 
sigue la ejecución de ciertas obras o mejoras en el provecto (1). 

Por el contrario, la modificación del inciso 11, relativa a la prórroga 
del plazo cuya causal no sea originada por el Fisco, constituye una dero- : 
gación del contrato, y do debería concederse sin fijar una compensación 
bien caracterizada, pues para el contratista trae la consesuencia de au- 
mento de los gastos generales de los trabajos, del período de garantía re- 
lativa a los estragos y conservación y de eliminar obligaciones que son - 
un estímulo para desplegar actividad; además para el Fisco representa un : 
mayor desembolso en los gastos de dirección y vigilancia, y por último, 
priva al público del aprovechamiento de las obras. ) 

Asimismo la entrega de herramientas nuevas, inciso 12, representa - 
una derogación al contrato. 3 

Es probable que con esta concesión se adelante la fecha de termiva- | 
ción de las obras, pero en esta hipótesis el Fisco debería obtener una dis- 
minución en el plazo o la supresión de las primas por adelanto en la fecha E 
de su terminación u otra compensación que justifique el favor que otorga. , 

Estimo además que el proyecto no debe detallar ni fijar los medios E 
de ejecución, sino en casos expresos y concretos que sean justificados, 
pues corresponden a la iniciativa y responsabilidad del contratista y el E 
Estado al no adoptar este procedimiento, se expone a desavenencias ya 
reclamos. 

Como queda dicho, conviene establecer en los proyectos que el Fisco * 
no proporcionará herramientas ni materiales de construcción. y 

En cuanto a las modificaciones indicadas en los incisos 13, 14. E 15,5 
no corresponde a necesidades inherentes a las obras ni a su ejecución, y 
por lo ftanto, representan derogaciones del contrato, y que sólo pueden - 


ii 


(1) En cuanto a las modificaciones (10) el contratista debe hacerlas sin otro pago: : 
que el ajustado al proyecto, puesto que resulta de sondajes o estuaios incompletos de 
su parte, pero sería equitativo consultar estas alteraciones probables con presa co- b 
o en el proyecto. $ 
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justificarse por el deseo de dar mayores facilidades para su ejecución o de 
evitarle perjuicios al Fisco interpretando los motivos de las derogaciones 
con sentimiento de equidad y no con el espíritu del derecho y sin fijarse 
en las consecuencias que envuelven las excepciones. 

Según mi opinión estas modificaciones no deben ser admitidas aun- 
que por ellas pueda obtener ventajas el Estado, como ser: una disminu- 
ción del plazo de ejecución o de los precios, o renuncia explícita a los re- 
clamos que pudiere formular el contratista o por las causas siguientes: 

1.2 Son derogaciones del contrato, y por lo tanto excepciones o fa- 
vores; 

2,2 Es difícil apreciar de un modo cabal las compensaciones antes de 
concluída la obra y con esto se expone el Fisco a hacer subir el costo de 
la obra v es preferible indemnizar al contratista de los perjuicios origina: 

- dos por falta de cumplimiento en la entrega de la obra, de los terrenos, 
herramiebtas, pero sólo después de conocer todas las circunstancias de su 
ejecución; 

3.2 Estas excepciones hacen subir el costo previsto de los trabajos, 
complican la interpretación del contrato y dificultan su liquidación; 

4.2 Además, derogando las cláusulas del contrato de ejecución de la 
obra, se modifican a posteriori las condiciones del concurso relativo a la li- 
citación pública, y los proponentes no favorecidos, pretenderían que po- 
drían haber presentado propuestas más bajas que la de aquel a quien se 
adjudicó, si hubieren sabido que se les darían mayores facilidades v que 
se les evitarían algunos de Jos gastos inherentes al proyecto; 

5,2 Por fin, por concesiones prematuras, el fisco se quita un medio 
eficaz de defensa en casos «determinados y se expone a rechazarlos siste- 
máticamente o se ve obligado a aceptarlos sin compensación. 

Estas derogaciones no pueden someterse a la consideración del Con- 
sejo de Obras Públicas, por la iniciativa de las oficinas dependientes de 
la Dirección General. 


V.—RecLAmMos 


Cualquiera circunstancia que pueda originar un atraso en la ejecu- 
ción de una obra, toda dificultad que se produzca en el curso de su eje- 
cución que pudiese dar lugar a un reclamo por parte del contratista, debe 

darse a conocer a la Dirección General con las informaciones precisas y 
detalladas del caso con el fin de que esta oficina pueda resolver en tiempo 
oportuno.—0O. Huer 


Se prohibe ejecutar obras sin la respectiva autorización 


Circular núm. 2,909. —Santiago, 12 de Noviembre de 1904.—Sírvase 
usted hacer presente al personal de su dependencia, ya sean jefes de línea, 
ingenieros de provincia, directores o inspectores de obras, etc.; que les está 
prohibido proceder a ejecutar cualquiera clase de obra, por pequeña que 
sea, sin autorización expresa de esta Dirección o de la sección respectiva, 
debiendo en todo cazo los planos y presupuestos correspondientes haber 
obtenido previamente la aprobación de esta oficina central. 
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Solamente podrán exceptuarse de esta regla los casos de calificada 
urgencia, como inundación, derrumbes o accidentes imprevistos en que sea 
indispensable proceder sin demora a ejecutar ciertas obras en previsión de ' 
mayores males. | 

En tales circunstancias, el ingeniero o jefe de obra que ordene estos 
trabajos impostergables, deberá dar aviso inmediato a la Dirección Gene. 
ral de la medida que haya adoptado, justificando su procedimiento. 

El infrascrito tiene el propósito de no tolerar, en lo sucesivo, ninguna 
infracción a las instrucciones que quedan indicadas. | 

Saluda a usted. —O. Kón1NG. 


Procedimiento para aceptar cesión de terrenos, elementos 
de trabajo, etc., que se ofrezcan por particulares 
para obras públicas 


Núm. 3,091.—Santiago, 30 de Noviembre de 1904.—Ha sucedido al-. 
gunas veces en la práctica que cuando se hacen por los ingenieros de la 
Dirección los estudios necesarios para proyectar una obra, los vecinos in- 
teresados o las Municipalidades ofrecen ceder gratuitamente el terreno para 
la obra, o bien ofrecen ayudar con brazos, elementos de transporte o ma-' 
teriales. En conformidad a estos datos se ejecuta el presupuesto y al lle- 
varlo posteriormente a la práctica las promesas suelen no cumplirse por. 
parte de los interesados. 

Esto tiene el doble inconveniente de una pérdida de tiempo para la: 
ejecución del trabajo y de las graves molestias que se ocasionan a los pro: 3 
ponentes, en caso de trabajos por propuestas públicas, pues en esas cir= - 
cunstancias puede hacerse necesario rechazar todas las propuestas. 

A fin de evitar en lo sucesivo la repetición de los hechos, sírvase im- 
partir a los ingenieros de su dependencia las instrucciones necesarias ad 
que todo proyecto de obra que coneulte la ocupación de bienes particula- 
res o municipales, o la utilización de elementos que no sean de propiedad. 
fiscal, sea acompañado de la escritura de cesión del terreno, compromiso* 
para ayudar con brazos o materiales o escritura de obligación de venta, y 
en caso de contribución de dinero, boleta de depósito en Banco o en Teso- 
rería, por la erogación correspondiente. ; 

Saluda a usted.—C. Kón1NG. 


Forma en que deben pasarse los informes de inspección ! 
o ejecución de obras E 


Circular núm. 408.—Santiago, 20 de Febrero de 1905.—Ha podido: 
observar esta Dirección que los ingenieros que tienen a su cargo la ejecu- 
ción o inspección de las obras públicas, al elevar sus informes a esta oficis 
na, consignan apreciaciones personales que, en mas de una ocasión, han 
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Para evitar la repetición de estos hechos, en lo sucesivo y de una ma- 

nera general, sírvase Ud. ajustarse estrictamente en sus informes a las si- 

A guientes instrucciones: 

E El contenido de cada informe se clasificará en dos partes distintas: la 

primera de carácter puramente técnico, que vendrá, como de costumbre, 
dirigida en forma oficial al Jefe de la Sección respectiva o al Director Ge- 

; ral, según el caso; la segunda de carácter ¿lustrativo y referente al mismo 
asunto, que contendrá las observaciones y apreciaciones de carácter parti- 

cular o o de carácter legal que los ingenieros estimen necesario hacer para 

| prevenir perjuicios ulteriores o calificar responsabilidades del Fisco. 

Esta última parte se escribirá en papel de distinto formato y se diri- 


girá como documento privado a uno u otro de los funcionarios nombrados. 
Saluda a Ud.—C. Kónina. 


Ea 


Atribuciones de las comisiones de supervigilancia 


Núm. 1 296.—Santiago, 25 de Septiembre de 1905.—Con alguna fre- 
cuencia se ha hecho saber a este Ministerio que las comisiones de vecinos 
nombradas para vigilar la construcción de obras públicas, se creen con la 
autorización necesaria para disponer variaciones en los proyectos que sir- 
ven de base a la ejecución de los trabajos, llegando hasta darse el caso de 
que cuando la autoridad a cuya disposición se han puesto los fondos, dele- 
ga en la comisión sus facultades directivas por tratarse de obras que se 
ejecutan a largas distancias, la comisión ha invertido los dineros a su anto: 
Jo y consultando solamente el interés particular de sus miembros. 
2 Entre tanto, el fandamebto que se tuvo en vista al establecerse el 
nombramiento de una comisión de vecinos para vigilar la ejecución de las 
Obras públicas, no fué otro que la conveniencia para los intereses fiscales 
ue las construcciones que se hacen por cuenta del Estado, sean vigiladas 
cou el mayor esmero posible y la conveniencia de que la inversión de los 


ión de los a: y comprobar, para los efectos del pago, el Matera 
hecho el gasto o entrega de las especies O ejecutado la cantidad de obra 
Correspondiente a la suma que deba abonarse según la respectiva planilla 
de e gastos, facturas, cuentas o contrato que ocasione el pago. 

En ningún caso la comisión podrá variar el proyecto en ejecución, en 
irbtud del cual el Gobierno haya concedido los fondos necesarios. Con todo, 
si durante los trabajos, la comisión o algunos de sus miembros estimare 


e la forma en que se Hevan a cabo no OS a da necesidad que se 


E presente sus iaciones a la autoridad encargada de llevar a cabo las 
E bras y a fin de que si se trata de consultar mejoras en el proyecto, se 
hagan los estudios del caso por el ingeniero uv inspector fiscal. 


w 
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He creído necesario precisar en este oficio el alcance de las atribucio- 
nes que corresponden a las comisiones de vigilancia de obras públicas, a fin 


de prevenir en lo sucesivo los conflictos que entre la autoridad y dichas 


comisiones han solido suscitarse. 


blicas. 


Dios guarde a Ud.—ExNRIQUE ViLLEGAS.—Al Director de Obras Pú: 


Proyectos de obras. Deben acompañarse de una memoria justifica= 


tiva y de un detalle de las medidas preliminares de ejecución 


Núm. 924.—Santiago, Febrero 19 de 1909. —Sirvase Ud. disponer que 
en lo sucesivo se acompañen a los antecedentes de aprobación del proyec: 
to de una obra, la memoria justificativa correspondiente y un detalle de 


las medidas que sea necesario adoptar previamente para la ejecución de 


los trabajos, como ser adquisición o expropiación de terrenos y construe- 
ción de cierros, caminos, etc., con sus presupuestos. 


Es indispensable el conocimiento de estos y otros datos que permitan - 
establecer que no habrá tropiezos durante la ejecución de los trabajos, 
para evitar futuras ampliaciones y modificaciones de las obras proyecta-- 
das y poder apreciar el valor efectivo de la obra que se trate de llevar a 


cabo. 


Dios guarde a Ud.—MaxurL Espinosa Jara.—Al Director de Obras | 


Públicas. 


Toda resolución que se adopte sobre la ejecución de trabajos 
fiscales, se comunicará al Intendente respectivo - 


Núm. 1 236.—Santiago, 22 de Junio de 1910.—Considerando la con= 
veniencia de dar a los Intendentes oportuno conocimiento de las órdenes * 
que se impartan para el estudio, construcción, reparación o conservación E 


de las obras públicas de cada provincia, decreto: 


La Dirección de Obras Públicas o las oficinas de su dependencia co-* 
municarán a los Intendentes toda resolución que se adopte con relación a. E 


la ejecución de trabajos fiscales en la provincia respectiva. 


lano. 


Procedimiento para el estudio y construcción de obras para 
dependencias de otros Ministerios 


Núm. 59.—Santiago, 20 de Enero de 1910.—Considerando que hay 
conveniencia en uniformar el procedimiento para el estudio y construcción: 
de las obras públicas que deben llevarse a cabo para las dependencias de 


los diversos Ministerios, decreto: 


Artículo 1.2 Resuelta por el Gobierno la a de una obra, el: 
Ministerio respectivo enviará al de Industria y Obras Públicas las normas - 
y datos con sujeción a los cuales deberá hacerse el anteproyecto de la cons: 


Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Monrr. Ed do DEN 
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trucción, el que se enviará al Ministerio de origen para que se formulen 
las observaciones del caso a fin de consultar las necesidades que deba sa- 
tisfacer la obra. 

Art. 2.2 Con estas observacicnes, la Dirección de Obras Públicas for- 
mará el proyecto definitivo que, aprobado por el Consejo del ramo, se 
pondrá en conocimiento del Departamento que corresponda, para los fines 
de autorizar la ejecución de los trabajos por el Ministerio de Industria y 
Obras Públicas, previa aprobación de los planos, presupuestos, especifica: 
clones y condiciones especiales respectivas.. 

Aprobado el proyecto y ordenada la ejecución de la obra, sea por con- 
trato adjudicado en licitación pública, sea por administración, se pedirán 
al Ministerio de cuyo servicio dependa la construcción, los fondos que se 
estime necesario consultar para el pago de los trabajos en el año de inicia- 
ción de la obra. 

Art. 3.2 Sea que el proyecto aprobado consulte la construcción total 
- de la obra, sea que se refiera a una sección de ella, la marcha de los traba- 
jos quedará a cargo de la Dirección de Obras Públicas, la que someterá la 
decisión de las incidencias que ocurran al Ministerio de Industria y Obras 
Públicas, en cuyo presupuesto se consultarán los fondos necesarios para 
proseguir y terminar los trabajos hasta hacer entrega de la obra al Minis- 
terio respectivo. 

Art. 4.2 Si se ejecuta la obra por secciones, el proyecto de cada sección 
se someterá al Departamento de origen para los fines indicados en el ar- 
tículo. 2,0. 
| Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
= las Leyes y Decretos del Grobirerno.—Monrtr.—Eduardo Délano 


En Oficio núm. 275, de 13 de Febrero de 1911, el Ministerio mani- 
fiesta a los demás Departamentos que se han dado órdenes para cumplir 
estrictamente las disposiciones del decreto que precede y para que, en 
Consecuencia, no se forme ningún proyecto de obra nueva sin que previa- 
mente se haya dado el programa con sujeción al cual deban hacerse los 
planos, especificaciones y presupuestos y para que no se acepten las modi- 
ficaciones que los Jefes de servicios quieran introducir en los proyectos en 
ejecución. 


Visitas de los Ingenieros a las obras en ejecución e existentes 


j Santiago, 6 de Diciembre de 1912 —Núm. 4,105.—Con el objeto de 
facilitar la fiscalización y buena ejecución de las obras públicas, sírvase 
Ud. disponer que en lo sucesivo cuando los ingenieros comisionados por 
esa Inspección tengan ocasión de visitar los trabajos que ejecuta el Go- 
bierno, dependientes de algunas de las Inspecciones Generales de esta 
Dirección, comuniquen a esta Dirección cualquier defecto que noten en 
su ejecución o cualquiera reparación que sea necesaria en las obras exis- 


tentes. 
[82] 
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Asimismo cada vez que llegue a la Inspección de su cargo alepUR 3 
nota en la cual se dé cuenta de trabajos dependiente de otra de las Ins- 
pecciones, sírvase ordenar se envíe una copia de la parte pertinente al: 
Inspector General respectivo a fin de que puedan. On lo que con-- 
venga. 

-—— Saluda a Ud. —(GUILLERMO ÍLLANES B. 


Debe indicarse el estado de los fondos disponibles al solicitarse 
autorización E nuevos trabajos 

Santiago, 05 de Enero de 1912. Na 126.—A fin de que en toda] E 
momento se encuentre el Ministerio en situación de poder apreciar si 
dentro de los fondos disponibles puede o no autorizarse la ejecución de SS 
trabajos, sean éstos nuevos 'o secciones de obras en construcción, sírvase - 
Ud. disponer que en lo sucesivo, al informarse propuestas, al pedirse fon-= 
dos o al elevar proyectos a la consideración del Gobierno, se indiquen en — 
la nota respectiva o en un detalle anexo, los compromisos pendientes con 
cargo a Ítems del presupuesto al cual deba imputaree el gasto € en Caso de 
ser autorizado. a 

Este procedimiento que tiende a normalizar la situación que se crea 
cuando se agotan los fondos, se observará estrictamente por el Ministerio 
y, en consecuencia, espera el infrascrito que Ud. se servirá disponer que E 
se cumpla en todo caso el envío del referido detalle de los cor 
contraídos con cargo a un Item determinado. 

Dios guarde a Ud.—ABRAHAM A. OVALLE. 0 Director de Obras 
Públicas. 


Se reglamenta la ejecución de trabajos por administración 


SI AO E 
EOS lr EI 
pre PERO SN A 


Núm. 294.—Valdivia. 5 de Marzo de 1907.—Considerando: 3 
Que las disposiciones del decreto reglamentario de 31 de Marzo de E 
1898 se refieren a los trabajos que se llevan a cabo por medio de licita= 3 
ción pública; y y 
Que es conveniente: reglamentar también la ejecución de ls obras . 
que la Dirección General de ODE Públicas realiza por administración 
decreto: 
| Artículo 1.2 Se entenderá por administración el Laa llevado a 
cabo con personal y elementos propios de la Dirección de Obras Públicas 
o dado a trato por parcialidades pequeñas y sucesivas. | 
Art. 2.2 Autorizada la Dirección de Obras Públicas para ejecutar u 
trabajo en esta forma, sea por el Ministerio de Iudustria y Obras Públi- > 
cas o por otro de los Departamentos de Estado, no podrá contratar con. 
terceras personas aquellas obras o parcialidades de obras cuyo costo sea 
superior a diez mil pesos, sin previa autorización del Gobierno. 
Art. 3.2 Los fondos destinados a la ejecución de una obra por admi 
nistración se pondrá a disposición de la Dirección de Obras Públicas pot 
parcialidades que no excedan de la cuarta para de su valor, y el rebiro ( : 
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$ 
b- 
p" 
3 
E 


los fondos de Tesorería se hará a medida que las necesidades del servicio 
lo requieran. 

Art. 4. Al solicitar la segunda parcialidad, la Dirección de Obras 
Públicas deberá acompañar al Ministerio un estado o situación de los tra- 
bajos con el detalle de la inversión dada a las dos terceras partes de la 
- parcialidad anterior, por lo menos. 
> Para la entrega de la tercera parcialidad se dará cuenta en la misma 
forma de la inversión de los dos tercios de la segunda y del saldo que hu- 
- biere quedado pendiente de la primera, y así sucesivamente. 

Art. 5.2 Cuando el importe de las obras fuere menor de cinco mil 
pesos, o en casos calificados en que la naturaleza de las obras lo exija, 
podra decretarse la entrega de la totalidad de los fondos consultados para 
la terminación de los trabajos. 

3 Art. 6.2 No se procederá a ejecutar ningún trabajo por administra- 

ción sin que previamente se haya formado el presupuesto oficial de la 

obra, o por lo menos un ante proyecto que permita conocer su valor apro- 

-ximado. 

E Ki costo de la obra no deberá exceder en ningún caso del monto del 
respectivo presupuesto, salvo que por circunstancias especiales creyere el 

- Gobierno conveniente autorizar el exceso. 

Art. 7. La Dirección General de Obras Públicas pondrá en conoci- 
miento del Ministerio de Industria y Obras Públicas toda autorización 
3 concedida por otro Ministerio para ejecutar trabajos por administración, 
tido en la inversión delos fondos y ejecución de los trabajos en la 

- forma que establece el presente decreto. 

Art. 8.2 Lo establecido en el artículo 4. de este decreto, se entenderá 

sin perjuicio de la cuenta de inversión que debe rendirse al Tribunal de - 

Cuentas en conformidad a lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1888. 

- Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Bes Y Decretos del Gobierno.—MonNrr. —Ánselmo Hevia R. 


3 


Los Intendentes o Gobernadores visarán los giros de fondos 


Sontag. 2 de Abril de 1907. —Núm. 673.— Teniendo presente que 
3 Mibtorme lo establece la Constitución Política del Estado y la Ley de Ré- 
gimen Interior, los Intendentes tienen a su cargo el gobierno superior de 
por provincia en todos los ramos de la administración, y que, en. conse- 
cuencia, estos funcionarios y los Gobernadores en su caso deben ejercer 
una activa y estricta vigilancia sobre todos los servicios públicos, decreto: 
Los giros que hagan contra las Tesorerías Fiscales los funcionarios 
autorizados para llevar a cabo por administración alguna obra pública, 
con arreglo a lo dispuesto en el decreto número 294, de 5 de Marzo últi- 
"mo, deberán llevar el visto-bueno del Intendente de la provincia o del Go 
bernador del departamento en que se ejecutan los trabajos. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decr etos del Gobierno.—Mowrr.—Anselmo Hevia FR. 


500 RECOPILACIÓN 


A 


indicaciones complementarias 


Núm. 443.—Santiago, Abril 14 de 1908.—A fin de non la en- 
trega de fondos para trabajos por administración y de que el Gobierno se 
encuentre constantemente en conocimiento de la marcha de los trabajos y : 
de la inversión de las sumas concedidas, el Ministerio considera conve- 
niénte que al solicitarse fondos para la prosecución de obras que se llevan 
a cabo en la forma indicada se exprese en la comunicación respectiva que 


De 


los fondos solicitados son para proseguir los trabajos en conformidad a los 
planos aprobados por el Grobierno y dentro. del presupuesto correspondiente. 


Con los mismos fines se servirá Ud. tener presente que es facultad 


del Gobierno autorizar o nó las modificaciones en el proyecto en ejecución, 


de modo que antes de comprometerse fondos en trabajos que correspon: - 
dan a modificaciones en los planos, debe solicitarse previamente. la autori y 


zación respectiva. 
Finalmente y con el objeto de que en los entecedentes del ore que 


acuerde la entrega de las parcialidades de fondos se deje constancia de la a 


fecha de iniciación y terminación de los trabajos, del estado de los mismos, 
del valor del presupuesto y de lo invertido, se acompañará a la nota en 


que se pidan nuevos fondos, una planilla en que se indiquen esos datos 3 
y que puede ser igual a las de situaciones de pago de obras a los contra: 


tistas. 


blicas. 


Se ordena ejecutar por administración los trabajos de infrastue J A 
tura o fundaciones de puentes, malecones y obras hidráu- 3 


licas. 


Núm. 2,066.—Santiago, 9 de Agosto de 1902.—Cónsiderando queda 
destrucciones y perjuicios sufridos en la práctica por los puentes, muelles 
y demás obras hidráulicas del Estado, son debido en la generalidad de los 
casos a errores o deficiencias en la fundación o infrastructura de les mis- 


mos, lo que hace indispensable dar a estas obras la solidez conveniente; 
Que la naturaleza de estos trabajos exige que sean ejecutados bajo 


la inmediata dirección del Gobierno y sin omitir los recursos que sean pon 


cesarios; y 


Que sólo procediendo administrativamente puede e más real y q 


efectiva la responsabilidad del ingeniero o jefe técnico que ha tenido a su 
cargo la ejecución de esta clase de trabajos, Decreto: 


1.2 Los trabajos de infrastructura o fundación de los o malo 
cones y demás obras hidráulicas del Estado, deberáa ser ejecutadas direc- 


tamente por administración. 


2.2 Se entenderá para este efecto, trabajo por dminlibacon el que 


se ejecute bajo la inmediata dirección | y disposición de los ingenieros O: 
inspectores de la Dirección de Obras Públicas o e los que nombre espe- 
cialmente el Gobierno. 


pe 


Dios guarde a Ud. —J0AQUIN Figueroa.—Al Director de Obras Pú- E 


A A A 
ES 
pa S 
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3. No se admitirán en ningún caso, para la ejecución de estos tra- 
bajos, contratos privados para parcialidades de obras, toda la cual deberá 
efectuarse con los materiales y operarios a jornal contratados al efecto por 
el ingeniero o funciorario encargado de la obra. | 

4.0 El ingeniero o inspector que tuvo a su cargo la faena será sel di 
rectamente responsable del resultado que diere la construcción de la in- 
frastructura de la obra que le ha sido encomendada, sin perjuicio de las 
acciones criminales que hubiere en su contra. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletin de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.--Riresco.—Joaquín Villarino. 


Recepción de obras terminadas 


Santiago, 31 de Diciembre de 1908.—He acordado y decreto: 

Terminados los trabajos de construcción por administración de una 
obra, el Director General del ramo designará una comisión compuesta del 
Gobernador del departamento, quela presidirá; del primer Alcalde de la 
comuna respectiva, Y de un ingeniero de la Dirección con el objeto de que 
proceda a la recepción despues de las pruebas de resistencia que se esta- 
blezcan según la naturaleza de la obra. 

La comisión levantará una acta, de la que se enviará duplicado al 
Ministerio con la liquidación de los trabajos. 

Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Monrtr.— Guillermo Echa- 
varría. 


Reglamento para contratos de obras públicas (1) 
Aprobado por decreto N.o 1725, de 11 de Agosto de 1920 


I.—DisPosICIONES GENERALES 


Artículo 1.2 Los contratos de obras públicas se harán a precio alzado 
y serán adjudicados en licitación pública, en conformidad al presente Re- 
- glamento que formará parte integrante de todos los contratos, salvo de 
aquellos para los cuales se haya dictado reglamentos especiales. 

Art. 2.2 Para contratar cualquiera obra se requerirá que tenga planos 
y presupuestos definitivos propano por el Consejo de Obras Públicas y 
por el Gobierno. 


Tl.—De uas PROPUESTAS 


| Art. 3.2 Las propuestas serán pedidas por el Ministerio de Industria 
y Obras Públicas. Sin embargo, cuando el presupuesto de las obras sea 
menor de diez mil pesos, el Ministerio autorizará al Director General del 
ramo o al Intendente de la provincia respectiva para que pida las propues: 
las y resuelva sobre ellas. 


2 


(1) Se inserta el Reglamento con las modificaciones introducidas hasta 1923. 
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dirse por medio de decreto supremo. pS 
ó Art. 4.2 En cada caso se fijará el plazo para la presentación de 1 
propuestas el que no podrá ser menor de diez días contados desde la te 1a 
de la inserción del aviso en el Diario Oficial. 

Art. 5.2 Las propuestas deberán presentarse en los toral ql 
se impriman con este objeto y que estarán a disposición de los interesados 
en las oficinas que indique el aviso respectivo. ) 

Se proporcionará a los interesados copia, a su costa, de los planos 
especificaciones y condiciones del contrato. 

Se proporcionará también a los interesados, si lo solicitaren, copía €: 
presupuesto oficial detallado, cubicaciones y memoria descriptiva de 
obras; pero estos documentos se darán como meramente ilustrativos y 
tendrán relación alguna con el contrato. Los interesados deberán ca 
bar los datos que contengan al estudiar sus propuestas. | ss 

Art. 6. Además de la enumeración de las obras, los formularios | 
berán contener: : 

a) El texto del o por el cual se pidan las propuestas; | 

b) El pliego de especificaciones técnicas formado pr la Dirección: de 
Obras Públicas; | 

c) El pliego especial de condiciones administrativas a que deberá O: 
meterse el contrato y que debe ser, en cada caso, y ECHO por la aut 
dad que pida las propuestas; y | A 

d) El monto del presupuesto oficial. 

La enumeración de los trabajos se hará claramente y con el núme 
de divisiones y subdivisiones que hagan necesarias la naturaleza del | terre 
“no y el carácter de las obras. 

En los formularios no será permitido dr boo sin y llenar ni intro-- 
ducir modificación alguna. Deberán contener el nombre y doxicilio | 
proponente y ser firmado por éste. | 

Art. 7.2 Las propuestas se harán a precio alzado y ind oS b 
la ejecución de todas las obras indicadas en los planos y especificación 
del proyecto. En caso de desacuerdo entre los planos y pS € 
contratista deberá atenerse a los planos. ss 

Los cubos y cantidades de obras que consulte el presupuesto one 
-la clasificación de los cortes y terraplenes, la naturaleza de las excava 
nes y, en general, los datos indicados en los demás documentos del Pp 
yecto a que se refiere el artículo 5, inciso 3.?, no podrán invocarse por ni: 
guno de los contratantes para exonerarse de cualquiera de las obligacio: 
que le imponga el contrato, ni para pedir aumento 0 disminución de : 
clo, de plazo o indemnizaciones de- cualquier género. La base de las pro- 
puestas será la ejecución de todas las obras indicadas en los planos y es 
cificaciones respectivas y el interesado deberá consultar entre los imp 
vistos de su propuesta, las diferencias que an resultar con relación 
los datos lustrativos del proyesto. 


D 


rán en conformidad al artículo 11. 
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Si no fuere necesario bajar las fundaciones hasta las cotas fijadas en 
los planos, el Ingeniero o Arquitecto Jefe de la Inspección Fiscal podrá 
aplicar el valor del menor cubo ejecutado a otras obras que estime conve- 
nientes. E 
Art. 9.2 A falta de planos definitivos de ejecución se harán las ubras 
consultadas en las especificaciones del contrato, a cuyo efecto el Inspector 
Fiscal, de acuerdo con dichas especificaciones, confeccionará los planos co- 
rrespondientes, si fuere necesario. La misma regla se observará para las 
obras o trabajos de detalle que no figuren en los planos. 

Art. 10. El plazo para la ejecución de las obras será uniforme en 
todas las propuestas y se señalará en los formularios, con arreglo al plazo 
del presupuesto oficial. 

Por cada día de atraso en la conclusión de las obte a contar desde 
las doce del día fijado para la entrega de ellas, pagará el contratista la 
multa que se señale en el decreto en que se pidan las propuestas y, a falta 

de una estipulación expresa, una cantidad que equivalga al medio por mil 
- del valor total del contrato. 

En casos especiales y cuando así se determine en el decreto respectivo, 
el Gobierno podrá pagar una prima que no exceda de la multa anterior, 
por cada día en que se anticipe la entrega de las obras. 

2 - Art. 11. Para el solo efecto de los abonos a cuenta o pagos parciales 
a que se refieren los artículos 54 y 57 se considerarán como precios un1- 
tarios de las diversas obras, los que se obtengan reduciendo o aumentando 
108 precios unitarios del presupuesto oficial en un tanto por ciento igual al 
dela diferencia entre la propuesta aceptada y dicho presupuesto. 
> En los casos de liquidación o solución de los contratos estos precios 
. se tomarán por base para la liquidación y se aplicarán a los cubos de obras 
- realmente ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones del 
contrato. 
Art. 12. Cada propuesta deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 
-de Papel Sellado y Estampillas. En el sobre respectivo indicará el nombre 
y apellido, domicilio y firma del proponente, y, en sobre separado, bajo el 
título: «Documentos anexos a la propuesta», e indicación del nombre del 
proponente, vendrá acompañada: 

a) De un certificado expedido por el Secretario de la Dirección de 
Obras Públicas, por el cual conste ds el proponente está inscrito en el 
Registro de Contratistas; 

: b) De una boleta de depósito en un Banco que tenga oficina en San- 
tiago o en un Tesorería Fiscal, a la órden del funcionario autorizado para 
abrir las propuestas, por una cantidad equivalente al dos por ciento del 
presupuesto oficial. Esta boleta servirá para garantir la seriedad de la ES 
puesta; y 
a c) De una copia legalizada de las escrituras sociales rr pocdientes 
en el caso de que la propuesta sea formulada por una sociedad o empresa 
- constructora. 
- La propuesta y documentos avexos deberán presentarse en idioma 
castellano y las cantidades se expresarán en la moneda que indiquen las 
bases. El funciovario autorizado para abrir la propuestas, abrirá previa: 
- mente Jos sobres que contengan los documentos anexos y no tomará en 
- cuenta las propuestas que carezcan de los requisitos exigidos en este at- 
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tículo, odo sin ne los sobres que contengan las propuestas co: 
rrespondientes. 

Art. 13. En la licitación para la construcción de obras públicas, sólo 
podrán presentar propuestas las personas o sociedades que se encuentren 
inscritas en el respectivo Registro de Contratistas por lo menos quince 
días antes de la fecha de la licitación. 

Art. 14. No se admitirá como proponente o contratista para la ejecu- 
cución de ninguna obra pública a las personas naturales o jurídicas que, 
habiendo tenido contrato con el Fisco en cualquier repartición de la Ad- 
ministración Pública, se les haya declarado resuelto su contrato por falta 
de cumplimiento de parte de éstas. : 

Tampoco se admitirá como proponentes a las personas que, habiendo 
interpuesto demanda contra el Fisco, ésta haya sido rechazada totalmente 
por sentencia judicial ejecutoriada. ; 

No obstante, en caso calificado, podrá rehabilitarse al inhibido, previo 
decreto supremo. 

Art. 15. En la Dirección General de Obras Plblicas se llevará un Re- 
gistro de Contratistas que constará de las siguientes secciones: 

Registro de Contratistas de obras de ferrocarriles; 

Registro de Contratistas de hidráulica; 

Registro de Contratistas de puentes y caminos; 

Registro de Contratistas de obras de arquitectura; y 

Registro de Contratistas de regadío; y obras de concreto armado. 

Cada uno de estos Registros tendrá las subdivisiones que la Dirección 
estime conveniente fijar para la inscripción de contratistas especialistas en 
trabajos determinados de los que comprende la ejecución total de una 
obra. 

2 * Sólo podrán inscribirse en las diversas secciones del Registro de 
Contratistas: | 

a) Los ingenieros o arquitectos que comprueben tener títulos de Uni- 
versidades acreditadas y que hayan tenido a su cargo obras de la impor- 


tancia de las comprendidas en el Registro correspondiente, por lo menos  : 


un año, o que hayan trabajado en esas obras igual tiempo; | 
b) Los empresarios no titulados que acrediten haber dirigido cons- 
trucciones personal y satisfactoriamente, y que tengan a lo menos, tres 


años de práctica en los trabajos comprendidos en el Registro en que deseen: 


Inscribirse 
c) La capitalistas asociados legalmente a los 1 ingenieros, arquitectos 
o empresarios a que se refieren los incisos anteriores; y E 

d) Las compañías o empresas constructoras, legalmente constituidas, 
que acrediten su competencia y responsabilidad en los trabajos 0 eEROe 
dientes. 

En las sub-divisiones de los Registros sólo podrán Inscribirse aquellas 
personas que acrediten su competencia o especialidad en obras determi- 
nadas por medio de certificados en que conste haber ejecutado directa y 
satisfactoriamente trabajos de su especialidad. 


No se aceptarán certificados de capacidad sino de Ingenieros o Arqui- 3 


tectos titulados que hubieren dirigido las obras en que a tomado parte 
los proponentes. 
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Los certificados no podrán ser anteriores en más de tres años a la ins: 
cripción y deberán detallar las diferentes situaciones que los interesados 
han ocupado en trabajos de la naturaleza de los que se trata de ejecutar; 
enumerar las obras en las cuales ha colaborado y comprender una aprecia- 
ción sobre su aptitud para emprender por su cuenta estos trabajos. 

3.2 La inscripción será pedida al Director General de Obras Públicas 
por medio de una solicitud en papel sellado, conforme a la ley, acompa- 
ñada de los comprobantes exigidos, 

Si la inscripción fuere solicitada por una Sociedad o Compañía, debe- 

rá acompañarse la escritura pública de Sociedad. 
| Con el informe del Inspector General respectivo, el Director ordenará 
la inscripción, o denegará la solicitud si los antecedentes dieren mérito 
para ello. 

4.0 Previa información documentada y de acuerdo con el Consejo de 
Obras Públicas, el Director General podrá ordenar sean borrados del Re- 
gistro los contratistas de aquellas obras en que se notasen fraudes o vicios 
en la construcción provenientes del empleo de materiales de mala calidad 
o de mala ejecución de los trabajos y los contratistas que no dieren cum- 
plimiento a las órdenes de la administración que se les impartan con suje- 
ción a las bases del contrato. 
| De la resolución que ordene borrar a algún contratista del Registro 
respectivo se dará cuenta al Ministerio del ramo, el cual dispondrá la pu- 
-blicación correspondiente en el Diario Oficial. 

5.2 El Registro de Contratistas, además del nombre, apellido y domi- 
-cilio del solicitante, contendrá: 

a) Copia de las actas de recepción de las obras que éstos hayan eje- 
-cutado; 

b) Relación sucinta, con referencia a documentos, de la forma en que 
el contratista haya dado cumplimiento a las órdenes de servicio de la Ins. 
—pección Fiscal, a las obligaciones contraídas en el comercio pro la adqui- 
sición de útiles y materiales y a las obligaciones sobre pagos a sub-contra- 
_tistas y operarios. 

Art. 16. Las propuestas se abrirán ante el Sub Secretario de Estado, 
'ante el Director General de Obras Públicas. o el Intendente de la provin- 
cla, según el caso, el día y hora indicados en el aviso correspondiente y en 
presencia de los interesados que concurran. 

Los indicados funcionarios no tomarán en cuenta las propuestas que 
a su juicio, carezcan esencialmente de los requisitos expresados en los ar- 
tículos anteriores. 

| El acta de apertura deberá contener solamente los datos que basten 
"para individualizar las propuestas sin que se puedan agregar las observa- 
ciones o reclamos que quieran hacer los interesados, quienes podrán, sin 
embargo, hacer valer sus derechos ante el Ministerio de Obras Públicas 
por medio de solicitud separada. 

El acta será firmada por el funcionario que presida y por los intere- 
sados que concurran. 

Art. 17. El Estado podrá desechar todas las propuestas o aceptar cual- 
Quiera de ellas, aunque no sea la mas baja en precio, sin que los propo- 
nentes puedan pretender indemnización alguna. 
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Cuando así se determine en el decreto correspondiente, el Estado $ 


reservará el derecho de fraccionar las propuestas y aceptar parcialmen 
las que tenga a an pero en tal caso, deberán o en los toro 


de las obras. 

Art. 18. Tan pronto como haya resolución sobre le propuestas 
sentadas, se devolverá a los interesados cuyas a no pas sn 
tadas la boleta de dos por ciento. | 


las propuestas no hubiere recaído resolución, los tcs podrán d 
tiree de ellas y retirar las boletas de dos por ciento, sin derecho a ind 
nización alguna. : 


que do al diez por ciento da valor total de la propuesta. 

Si el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más de d 
por ciento al presupuesto oficial, la garantía se elevará en una suma ig 
a la diferencia de que exista entre el valor de la propuesta y el ps 1e 
/to reducido en un diez por ciento. : 

Una vez constituido el depósito de garantía correspondiente, se de 
verá al proponente favorecido la boleta de dos por ciento da 
la propuesta. | 

La devolución de depósitos se hará por medio del endoso, firmad 
por el Sub Secretario del Ministerio de Industria y Obras Públicas op 
el funcionario a cuya orden se haya puesto el depósito, a favor de lo 
proponentes o contratistas. 

Art. 20. La boleta de depósito de diez por to cos a 
propuesta aceptada, será remitida a la Dirección del Tesoro y quedará 
poder del Gobierno y a su orden hasta la recepción definitiva de los 
bajos. 0 
Se podrá, sin embargo, Derrii al contratista el canje , del depós | 
por bonos o efectos comerciales que sean aceptados por el Gobierno, 
que serán siempre estimados en un 10% menos de su cotización en plaza 

En este caso, si durante la vigencia de la garantía el. valor sena 


que baste para establecer el equileao de la garantía, pudiendo, si 
preciso, aplicar a este objeto los fondos que se adeuden-al contr atista 
los estados de trabajo. e 

La garantía adicional, a que se refiere el i inciso 2.9 del artículo E 
este Reglamento será devuelta una vez hecha la recepción provision le 
las obras. | 


IIL.—Dr LA ESCRITURA PÚBLICA 
Art. 21. Aceptada una propuesta deberá extenderse ante el Notar 


de Hacienda del departamento, la escritura pública del contrato, dent 
del plazo de diez días contados desde que el e e tenga noticia 
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cial del hecho y, si no pudiere acreditarse esta circunstancia, desde la pu- 
-blicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial. 

Si la escritura pública ha de extenderse fuera de Santiago, el plazo 
podrá ser aumentado, proporcionalmente a la distancia, en el decreto que 
acepte la propuesta. 

Si la escritura pública no se extiende dentro del plazo que se- 
ala este artículo, por culpa u omisión del proponente, el decreto que 
acepte la propuesta se dejará sin efecto y el depósito que se haya hecho 
para garantir su seriedad quedará a beneficio fiscal, 

Art. 22. La escritura pública será firmada, previa designación del 
Gobierno, por el Director del Tesoro, el Director de Obras Públicas o el 
Tesorero Fiscal del departamento en representación del Fisco, y por el 
- contratista. | 

La escritura contendrá el texto íntegro del decreto de aceptación de 
la propuesta y la declaración del contratista de que se compromete a eje- 
-cutar las obras que son materia del contrato con arreglo a los planos y 
especificaciones, a las disposiciones generales de este Reglamento y a los 
- pliegos de condiciones técnicas y administrativas que se hayan formado 
en cada caso. 

Con la escritura se protocolizarán tanto los pliegos a que se ha becho 
referencia, como los planos generales y piezas del proyecto, documentos 
que el contratista declarará haber estudiado en su conjunto y en sus de- 
- talles. 

) Art. 23. Los contratos de obras públicas llevan envuelta la condición 
de que el contratista se somete a este Reglamento, cuyas disposiciones 
_ prevalecerán, en todo caso, sobre las disposiciones generales de la ley. 

: Ars. 24. Si los contratistas no fueran ciudadanos chilenos, se consl-. 
- derarán como tales para los efectos del contrato y, en consecuencia, no 
5 podrán i invocar la protección de sus respectivos Gobiernos, ni entablar, 
E bajo ningún pretexto, reclamaciones por la vía diplomática. 

| La contravención a este artículo será motivo para que se borre al con- 
ES trabista del registro correspondiente. 

a Art. 25. Aún cuando no se exprese en la escritura de contrato, el con- 
—tratista constituye domicilio civil en Santiago, para los efectos de cual: 
quier cuestión judicial que pueda tener con el Fisco. 


id 


A 


A li AA 


IV.—DeL CONTRATISTA. 


Art. 26. El contratista o el jefe técnico designado en la propuesta 
: debe dirigir personalmente los trabajos y no podrá ausentarse del ds 


E. no: dera ser aceptada por la Difoción de Obras Públicas. 
Tanto el Ministerio como la Dirección de Obras Públicas pueden, en 
cualquier momento y por causas justificadas, suspender y derogar su 
acuerdo, y en tal caso, el contratista estará obligado a poner término, sin 
demora, a las funciones de reemplazante. 

- $ Art. 97. El contratista, el jefe técnico a cargo de los Rda. o la 
Mesa que lo ESpISS ot, con arreglo a las disposiciones del artículo an- 
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terior, estarán obligados a acompañar a los funcionarios dependientes del 
Mibisterio de Industria y Obras Públicas que tengan encargo de visitar o 
inspeccionar las obras. E 
Art. 28. El contratista queda obligado a proporcionar a la Oficina del - 
Trabajo los datos que se soliciten en conformidad a los formularios co- 
rrespondientes, bajo las multas establecidos en la ley «Sobre dación obli- 
gatoria de datos estadísticos», número 2085 de 12 de Febrero de 1908. 
La aplicación de la multa, si fuere necesario, se hará con cargo a las ga- 
rantías del respectivo contrato. 7 3 
Art. 29. El contratista no podrá traspasar su contrato sin autoriza-. 
ción del Gobierno ni sub contratar en parcialidades, sin el consentimiento 
escrito del Intendente de la provincia, del Director de OBrAR om 
del Ministerio del ramo, según corresponda. a 
En uno y otro caso subsistirán las garantías del contrato y la respon: E 
sabilidad personal del contratista para con el o y los obreros ocupa-= 
dos en las obras. 208 


V —EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 


Art. 30. Una vez firmada la escritura de contrato, la Dirección de 
Obras Públicas entregará al contratista una copia de los planos y piezas 
del proyecto y le comunicará por escrito el día en que deba tener lugar. la 
entrega de la obra. 3 

La fecha que se indique deberá estar dentro de Lo 15 días siguientes 
a la fecha de la escritura. E 

Si el contratista o su representante no concurriere el día fijado para 
la entrega, la Dirección de Obras Públicas le señalará, para que concurra, — 
un plazo que no exceda de ocho días. Expirado éste, se podrá declarar 
administrativamente resuelto el contrato y aplicar a beneficio fiscal el de- = 
pósito constituido como iS de contrato. E. 


el contratista y el Inspector Fiscal y publicads en el Diario nao A 
Art. 31. En los contratos de construcción de cualquiera obra de alguna — 
extensión y que deba realizarse en un plazo mayor de un año; bastará en- 
tregar al contratista, para que éste inicie los trabajos, trazado, o los pun- 
tos de ubicación y de nivel, de una de las secciones en que esté dividida + 
la obra. A 
- El contratista deberá pedir por escrito y con una anticipación no me- 103 
nor de diez días la entrega de las secciones sucesivas. 3 
Art. 32. (1) El contratista debe iniciar los trabajos inmediatamente 
después de la entrega y proseguirlos con la mayor actividad que sea po- 
sible. ss 
La demora por más de diez días en la iniciación de los trabajos 0 A 
cualquiera interrupción en el curso de ellos que.dure otro tanto y que no 
haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el Ins- 
pector liscal, dará derecho al Gobierno para declarar ot | 
la resolución del contrato, si a su juicio el retardo hace imposible la cor-= 
clusión de los trabajos dentro del plazo que se haya estipulado. 


(1) Con las modificaciones del decreto N.0 1605 de 29 de Agosto de 1921. 
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Resuelto, en tal caso, el contrato, quedará vigente el depósito que le 
servía de garantía, y las retenciones del contrato, para responder tanto del 
mayor precio que puedan costar las obras hechas por administración o 
por un nuevo contrato, como de las multas por exceso de plazo que corres- 
pondan al tiempo que sea forzoso perder antes de que se reanuden los 
trabajos. ( 

«No se podrá retener ni embargar por el contratista, ni cederse a ter- 
ceros, las boletas de garantía dadas para responder del cumplimiento del 
contrato o de los anticipos recibidos a cuenta de trabajos, materiales, etc., 
ni las retenciones hechas al contratista en los estados parciales de trabajos». 

Art. 33. El contratista debe ejecutar los trabajos con arreglo a los 
planos, perfiles y pliegos de condiciones correspondientes al proyecto. 

Dichos planos, perfiles y pliegos de condiciones, se interpretarán siem- 
pre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los del trabajo, 
conforme a las reglas del arte. 

Art. 34. El contratista deberá también someterse a las órdenes de 
servicio del Ingeniero o Inspector Fiscal, órdenes que se impartirán siem- 
pre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

No será de abono al contratista ningún aumento de trabajo ni alte- 
ración en la calidad de las obras que no esté comprendido o autorizado en 
el contrato, aún cuando haya sido ordenado por el Inspector Fiscal. 

Art. 35. Todas las modificaciones que no consistan en un aumento de 


las cantidades de obras y que importen uña alza en el valor del contrato 


¿e 


4 


y todas las obras nuevas que no estén previstas en éste, deberán ser ma- 
teria de un nuevo contrato, aprobado por la autoridad que haya inter- 
venido en el contrato primitivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 
de este Reglamento. | 

El contratista deberá consignar una boleta de depósito a la orden de 
la autoridad que haya celebrado el contrato, equivalente al 10% del valor 


- de las nuevas obras, en garantía de su buena ejecución, 


Art. 36. El número de trabajadores ocupados en las obras debe ser 
proporcionado a la cantidad de trabajo por hacer en cada una de ellas. 

El contratista entregará semanalmente al Inspector Fiscal o a la fecha 

de cada pago, a sus obreros, una nómina de la gente que haya en activi- 


dad en las diversas faenas. 


Cuando el número de trabajadores no alcance al noventa por'ciento 
a lo menos, de que señale el contrato respectivo o cuando el Inspector Fis- 


cal lo estime indispensable para que el trabajo pueda concluirse dentro del 


plazo estipulado, podrá señalar por medio de una orden de servicio el nú- 
mero de trabajadores que deberá mantener en actividad el contratista al 


pie de la obra y éste tendrá la obligación de cumplirla dentro de los siete 


días siguientes, bajo pena de resolución: del contrato en la forma y condi- 
clones determinadas en el artículo 32. 


Art. 37. El Inspector Fiscal podrá exigir la separación de cualquier 


sub contratista, empleado u operario del contratista, por insubordinación, 


desórdenes, incapacidad u otro motivo grave, quedando siempre respon- 
«sable el contratista de los fraudes, vicios de construcción o abusos que 


haya podido cometer la persona separada. 
Art. 38. Los materiales que se empleen en las obras deberán ser de 


la calidad y provenir de las canteras o de las fábricas que se indiquen en 


» 
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el contrato y, a falta de estipulación expresa, deberán ser de la. mejor ca 
lidad y procedencia en su especie. : 
Ántes de ser empleados en las obras, deberá darse aviso al Inspeolk . 
Fiscal, a fin de que resuelva, en vista del análisis y de las E del 
caso, sobre su admisión o rechazo. : 
Si, no obstante, durante el período de la construcción o durante | 
plazo de garantía, se comprobara que el material admitido como bueno 
por el Inspector Fiscal ha resultado malo en el hecho, el contratista tem- 
drá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir de su cuenta y a su 
costo la obra en que fué empleado. 
«En igualdad de condiciones, el contratista estará obligado a pe 
de preferencia los materiales de producción nacional, tales como madera 
cementos, cales, yesos, mármoles, artefactos sanitarios, pavimentos, ace 
sorlos, piezas especiales para la distribución de aguas, etc. pidiendo pra 
clos y condiciones a las fabricas del país. 
El Inspector Fiscal deberá comprobar, en cada caso, el cumplimient 
de esta disposición, haciendo que se le exhiban los contratos de prou 
facturas y documentos del caso.» 
Art. 39. El contratista deberá retirar los: materiales desechados de 
sitio en que se prosiguen los trabajos, en el plazo mas breve que señale e 
Inspector Fiscal según las circunstancias, y que en ningún caso podrá ex 
ceder de tres días. : 
Si por cualquier motivo el contratista no retirase del sitio de la be 
los materiales rechazados, el Inspector Fiscal podrá paralizar los trabajos 
y deberá suspender su autorización para el pago de los dividendos pa 
ciales. : 
La paralización reload por mas de diez días da derecho al G 
bierno para declarar resuelto el contrato, en la forma y condiciones dete 
minadas en el artículo 32. 3 
Art. 40. La Administración se reserva el derecho de ordenar el cmd 
pléeo, cuando lo estime conveniente, de materiales pertenecientes al Fisco 
En este caso se descontará al contratista el valor que corresponda 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de este Reglamento. 
Art. 41. El Gobierno se reserva el derecho de ordenar, con acuerdo. 
del Consejo de Obras Públicas, modificaciones en las obras contratadas 0. 
la ejecución de obras nuevas que alteren hasta en un 20% en mas o en 
menos el valor total del contrato, y el contratista tendrá la obligación d 
ejecutar dichas modificaciones u obras. | 
Si éstas, conforme a los precios a que se refiere el artículo 11, impo 
tan una reducción del precio alzado total convenido, el contratista tendrá. 
derecho a percibir el 15% del valor de dichas reducciones. Si, a la inver 
significan un aumento de costo, tendrá derecho al pago-del exceso y a 
aumento proporcional en el plazo del contrato, 
En todo caso, estas modificacioues u obras nuevas serán motivo. de 
un contrato especial en que se dejará constancia de la Ao en el 
precio alzado y en el plazo del contrato. Ss 
Cuando se disponga por la Administración la ejecución de cba 0 
empleo de materiales de clases no previstas en el contrato, los precios: 
rán convenidos anticipadamente entre la Dirección General de Óbi ras A 
blicas y el contratista. | 
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En caso de desacuerdo con el. contratista, la Administración podrá 
hacer de su cuenta la ejecución de las nuevas obras o la adquisición de 
Jos nuevos materiales. 

Toda modificación en la ejecución de la obra será estudiada por el 
-Tuspector Fiscal, tramitada por la Dirección de Obrag Públicas y aprobada 
por decreto supremo. 

Art. 42. El contratista no puede hacer, por sí mismo, cambio alguno 
en el trazado, en los planos o especificaciones que sirvan de base al con- 
trato y deberá reconstruir las obras o reemplazar los materiales que, a jul- 
pos del Inspector Fiscal, se aparten de las condiciones del contrato. 

Sin embargo, cuando los cambios no perjudiquen a la solidez de la 
obra ni sean contrarios a las reglas del arte, podrán ser mantenidos; pero, 
silo son, el contratista no tendrá derecho a aumento de precio en razón 

de las mayores dimensiones que puedan tener las obras o del valor más 
considerable que puedan tener los materiales. 
' Si las dimensiones de la obra son más pequeñas o el valor de los ma- 
teriales es menor, se descontará al contratista las cantidades EEOa pen: 
- dientes. 
3 Art. 43. Todo reclamo o solicitud de los contratistas que se os 
con los trabajos, deberá presentarse al ingeniero o arquitecto encargado 
de su inmediata vigilancia, quien, si fuere necesario, lo enviará con el in- 
forme correspondiente a la Direzción de Obras Públicas para su resolu- 
ción O para que se someta a la consideración del Ministerio del ramo. 


la Md 


VI —ReLACIONES ENTRE EL CONTRATISTA Y LOS OBREROS (1) 


j Art. 44. La duración de la jornada de trabajo ordinaria no podrá 
“exceder de diez horas, contadas dos horas de descanso al medio día. Fl 
trabajo de noche no podrá exceder de diez horas sobre veinte y cuatro, 
debiendo tener todo obrero un Domingo con una noche libre para el des- 
-CAnso. 

o Art. 45. El período para el pago del salario será como máximun cada 
quince días, y si el trabajo es a trato, deberán concederse los anticipos co- 
rrespondientes. Los salarios y sueldos deberán pagarse en dinero efec- 
tivo. 


Si el contratista no diere cumplimiento a estas disposiciones, el Go- 
4 ierno queda facultado para pagar ante un Ministro de fe. los ales o 
tratos adeudados a los empleados u operarios, como también los gastos 
originades por estas diligencias, con cargo a las retenciones y garantías. 
poe acto se ejecutará administrativamente en vista de los libros del con- 
ratista y de las listas de operarios pasadas por éste al Inspector Fiscal, de 
a Eierdo con el artículo 36. 

La suma pagada en esta forma se descontará de la más próxima sl- 
t tuación de pago, para integrar la garantía y retenciones. 

Igual medida se podrá adoptar, en defecto del contratista, en los casos 
de le liquidación o resolución del contrato. 


(1) Disposiciones establecidas en el decreto Núm. 568 de'11 de Junio de 1923, 
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Art. 46. El o queda ocre do a no emplear obreros 
extranjerós sino en una proporción que fijará el Gobierno y que variará 
segun la naturaleza de los trabajos y la región donde ellos se ejecuten. 

Art. 47. Si el contratista instalara pulperías para vender a los obre- 
ros víveres y artíczulos de primera necesidad, los precios se fijarán de — 
acuerdo con la Administración, sobre la base de un 15% de ganancia y 
quedará estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas. ss 

Art. 48. Cuando la naturaleza, extensión y ubicación de las obras lo - 
requiera, a juicio de la Administración, el contratista deberá establecer 
medios adecuados de alojamiento de los empleados y obreros de las fae- 
nas, conforme a los tipos de habitaciones o campamentos que se conven: 
gan. 


ld E e 


Art. 49. El contratista deberá adoptar en la ejecución de los trabajos 
todas las medidas de salubridad y seguridad para resguardar la salud y A 
vida de los obreros y empleados. 3 
Art. 50. Formarán parte integrante de este Reglamento las disposi- 3 
ciones de la Ley sobre Acciderítes del Trabajo. y el Reglamento General 
de ia misma, y las que se dicten en lo sucesivo sobre la materia. 3 
El contratista deberá especialmente. 3 
Asegurar en una Compañia de Seguros todas las obligaciones que le 
imponga la ley, debiendo presentar a la Dirección de Obras Públicas den- 
tro de los dos meses Siguientes a la firma del contrato y, en todo caso, 
junto con el primer estado de pago, la respectiva escritura del contrato de 3 
seguro; 3 
Efectuar el denuncio de los accidentes del trabajo que ocurran en las 7 
faenas, bajo la multa, si no lo hiciere, de cien a quinientos pesos que se le 
aplicará con cargo a las garantías o retenciones del contrato, y : 4 
Cumplir, en su caso, las disposiciones contenidas en los artículos 5 0,3 
597 y 58 del citado Reglamento General. 3 
Art. 51. Es obligación del contratista o de quién lo represente en la 
obra, proporcionar los datos estadísticos que de él o la Dirección 
General de Estadística y la Oficina del Trabajo. pi 
Art. 52. En los casos de diticultades de orden coloso que se Doo 3 
cen entre el contratista y los obreros o empleados con ocasión del trabajo, 
se aplicarán las disposiciones del Decreto del Ministerio del Interior N.* 
4353, de 14 de Diciembre de 1917, para cuyos efectos el contratista, o los. 
obreros o empleados, darán cuenta al Intendente o Gobernador respectivo, | 
de haberse producido el conflicto. 3 
Art. 53. El Gobierno podrá excluir en lo-futuro, de las licitaciones, a 
aquellos empresarios a quienes se pueda imputar mfracciones reiteradas a 
lo ordenado en los artículos que preceden. k 


¿sl 


VIl.—Pacos Y RETENCIONES 


Art. 54. La base de las cuentas entre el contratista y el Fisco serán 
las cantidades proporcionales de obra que haya ejecutado en conformidad - 
a los planos y con relación al total por ejecutar, debiendo aplicarse a di- 
chas cuentas los precios formados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
11 de este Reglamento. A 
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No se abonará suma alguna al contratista por la colocación de mate- 
riales al pie de la obra ni por otra circunstancia semejante, sino: en los 

casos en que se haya así expresamente estipulado en el contrato. 

Art. 55. Todos los contratos para la ejecución de obras públicas se 
entenderán bechos en moneda corriente, BRO que expresamente se haya 
estipulado lo contrario. 

Cuando en el contrato se estipulare pagos en oro de 18 d, éstos se 
harán por su equivalente en libras esterlinas o en moneda corriente, al 
cambio que rija a tres días vista, a opción del Gobierno. 

Art. 56. Si pasado tres meses desde la recepción de una planilla de 
trabajo en la Dirección de Obras Públicas, no se hubiere cancelado su va- 
lor, el contratista tendrá derecho, a contar desde el vencimiento de este 
plazo, a percibir intereses del 6% sobre la suma líquida por pagar. 

Lo dispuesto en este AeHienlo será aplicable a las planillas de liquida- 
ción después de tres meses de la fecha de su aprobación por el Gobierno. 

Art. 57. En los contratos para la ejecución de obras que importen 
más de veinte mil pesos, se harán estados o situaciones de pago, mensual- 
mente, por el Inspector Fiscal en ia del contratista o de su repre- 
sentante. : 

En las obras que importen menos de veinte mil pesos los estados o 
situaciones de pagos se harán quincenalmente o en los períodos de tiempo 
que señalen los contratos respectivos. 

Los estados deberán llevar la firma de los inspectores ,o ingenieros 
fiscales y serán visados por el Inspector General correspondiente de la Di- 
rección de Obras Públicas. 

Los estados serán, además, firmados por el contratista, y, sl éste no 
los acepta o los acepta bajo reserva, deberá formular sus observaciones 
por escrito ante el Director de Obras Públicas y ea un plazo que no 
exceda de quince días. Después de este término los estados se considera- 
rán definitivos y las observaciones que haga el contratista no serán toma- 

- das en consideración. 

Los abonos parciales efectuados por el Fisco durante el curso de los 
trabajos, en conformidad a lo dispuesto en el presente artículo, tendrán 
sólo el carácter de un. anticipo concedido al contratista a cuenta del valor 
de la obra. 

En ningún caso se estimará este anticipo como la aceptación por 
“parte del Fisco de la cantidad de obra ejecutada por el contratista y a la 
cual corresponda dicho abono. 

Art. 58. Los estados parciales correspondientes a cada contrato serán 
pagados por medio de decreto supremo cuando se trate de contratos que 
—Meguen a cincuenta mil pesos o suban de esta suma, o por medio de un 
giro de la Dirección (Greneral del ramo o de le Intendencia respectiva 
Cuando se trate de contratos que no alcancen a ese valor. 

Para este último efecto el Ministerio de Industria y Obras Públicas 
pondrá oportunamente a disposición de las oficinas indicadas la suma to- 
tal que represente el contrato. 

Art. 59. De cada pago parcial se descontará siempre un diez por 
siento, que se depositará en la Tesorería Fiscal, a la orden de la autoridad 
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correspondiente, como garantía especial de la buena ejecución de los E , 
bajos. . 8 

Esta garantía especial no excluye las que sirvan de caución: al con- 
trato ni autoriza para disminuirlas. ' 

Art. 60. Cuando las cantidades retenidas en depósito con Area ala 
artículo precedente, excedan de cinco mil pesos, el contratista podrá efec- 
tuar su canje por bonos o efectos comerciales, en la misma forma dl] 
minada en el artículo 20 de este Reglamento. o 1 

Art. 61. De las retenciones del diez por ciento, el Gobierno podrá i in- 
vertir hasta uba décima parte en proporcionar a los operarios enfermos a 
consecuencia de los trabajos, los auxilios necesarios para su curación y 
alimentación siempre que esta circunstancia sea debidamente comprobada | 
ante el Ingeniero, Arquitecto e Inspector de las obras o de quien ARES sus 
veces. | 


VIII —RecercióNn DE LAS OBRAS 


Art. 62 Terminados los trabajos, la autoridad que haya aceptado la 
propuesta, designará una comisión en la que figurará el Intendente o (uo- * 
bernador respectivo, quien la presidirá, con el objeto de que proceda a su 
recepción provisional, después de las pruebas de resistencia que se hayan 3 
establecido en el pliego de condiciones del contrato y con asistencia del 
contratista o de su representante. El O Fiscal servirá de asesor de 
la comisión. E 

La comisión levantará un acta por triplicado que será hem das por to- Y 
dos sus miembros y por el contratista. Uno de los ejemplares del acta que- : 
dará en poder de éste, otro en poder del Inspector Fiscal y el tercero será 
enviado al Ministerio de Industria y Obras Públicas para que ordene su : 
publicación en el Diario Oficial. A 

Art. 63. Si del reconocimiento que haga la comisión anterior, resulta 
que los trabajos no están ejecutados en conformidad con los planos, espe- 
cificaciones y reglas del arte, o resulta que hay defectos en los materiales, 
la comisión deberá elevar un informe detallado a la autoridad correspon- a 
diente y el contratista deberá ejecutar a su costo y conformándose a las 
resoluciones que ella adopte, las reparaciones o cambios que sean nece- 
sarlos. y | | 

En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad po 
los trabajos quese encuentren defectuosos, o negarse a reconstruirlos, bajo 
pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Fiscal. a 

Art. 64. Cuando los defectos a que se refiere el artículo anterior no 
afectan a la solidez de la obra y puedan ser remediados fácilmente después - 
de su recepción provisional, la comisión procederá a recibirla con las re- 
servas a que haya lugar. ; A 

En este caso el plazo de garantía podrá ser auinentado por el Gobie 
no en un tiempo igual al que el contratista emplee en reparar Los) d 
fectos. | 

Art. 65. La recepción definitiva se hará en la misma forma y con las] 
mismas solemnidades que la provisional después que haya trascurrido. el. 
plazo de garantía. e 
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Art. 66. (1) El plazo de garantía será de un año en los contratos para 
la construcción de todas las obras que importen mas de veinte mil pesos. 
En los demas contratos el plazo de garantía será de seis meses O el que 
expresamente se estipule. 

Este plazo se entenderá sin perjuicio del plazo de garantía legal de 
diez años, a que se refiere el artículo'2003, inciso 3.2 del Código Civil, el 
que se contará desde la recepción definitiva de las obras. 

Art. 67. Durante el plazo de garantía, que corresponda según contra- 
pto, el Fisco usará o explotará la obra como estime conveniente, pero el 
contratista será siempre responsable de todos los defectos de la construc- 

ción o de la calidad en los materiales, que se noten, y deberá repararlos a 
gu costo con arreglo a 15 dispuesto en el artículo 63. 

Art. 68. 51 en los casos que contemplan los artículos 63 y 67 de este 
reglamento, el contratista se niega a hacer las reparaciones y cambios que 
se ordenaren, el Gobierno podrá llevar a cabo la ejecución de estos traba- 
Jos por cuenta del contratista y con cargo a las retenciones del diez por 
ciento y al depósito hecho para garantir la propuesta. 
Art. 69 (1). Si despues de hecha la recepción provisional resultare 
: que los trabajos están ejecutados sin defecto alguno y en conformidad a 
los planos, especificaciones y reglas del arte, se devolverán al contratista 
las tres cuartas partes del valor total de las retenciones. 
E: La cuarta parte restante quedará en depósito hasta la recepción defi- 
-nltiva. ] 
Art. 70 (1). Hecha sin observación alguna la recepción definitiva, la 
autoridad correspondiente ordenará que se haga el estado final de liquida- 
- ción de la óbra, que se extienda en la forma dispuesta en el artículo 22 
una escritura pública de cancelación del contrato y que, cumplidas estas 
formalidades, se devuelva al contratista el depósito que le servía de garan- 
tía y el saldo de las retenciones. 
| Cualquier interesado podrá pedir, en defecto del contratista, se haga 
la recepción definitiva y la cancelación del contrato, una vez trascurrido 
el plazo reglamentario. 


IX.—DisPosiCIONES DIVERSAS 


Art. 711. El plazo que se estipula en los contratos para la ejecución 
de obras públicas, se entenderá continuo, sin deducción de días de lluvia, 
ni de días festivos, etc., y se contará desde el día de la entrega de la obra, 
de acuerdo con el artículo 30. 
La fecha del acta de recepción provisioval se considerará como fecha 
de terminación de los trabajos. 

El plazo no podrá ser prorrogado sino en casos fortuitos o de fuerza. 
mayor y por medio de un decreto expedido pot el Gobierno o por el fun- 
- Cionario que aceptó la propuesta. 

2 La prórroga del plazo no podrá en ningún caso acordarse retrospecti- 
ñ vamente para el solo efecto de la conmutación de las multas en que haya 
4 incurrido el contratista. 


(D) Ver decreto NARA 1615, de 19 de Octubre de 1923, 


516 RECOPILACIÓN 


Art. 72. El Gobierno tiene derecho a ordenar la paralización de las 
obras cuando no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando 
así lo aconsejen las necesidades del servicio público. 

Cuando la paralización no exceda de un mes, el contratista no tendrá 
derecho a indemnización alguna. 0 

Cuando exceda de este término y no pase de un año, el contratista 
podrá pedir la resolución del contrato. 

Si la paralización excede de un año, el contrato quedará de hecho re- 
suelto. 

En estos dos últimos casos, el contratista tendrá derecho a la de 
nización a que se refiere el artículo 1999 del Código Civil, debiendo esti: 


marse en un diez por ciento del valor, a los precios del contrato, de las 


obras por hacer, lo que hubiera podido ganar en ellas. 


En estos dos últimos casos, el contratista tendrá, asimismo, detecho a 
para pedir que se proceda inmediatamente a la recepción provisional de 


las obras, y a su recepción definitiva después de haber trascurrido el plazo 
de garantia. 

Art. 73. La paralización que puedan experimentar las obras a con- 
secuencia del rechazo por el Inspector Fiscal de los materiales que no lle- 
nen las condiciones del contrato, no autoriza al contratista para pedir pró- 
rroga del plazo. ! 

Tampoco es razón para pedir el aumento del plazo, la necesidad de 
reconstruir los trabajos defectuosos que no hayan sido aceptados por el 
Inspector Fiscal. : 

Art. 74. La aplicación de la multa por extralimitación del plazo 4 a que 
se refiere el artículo 10 de este Reglamento, se hará administrativamente, 


sin forma de juicio y con cargo a las retenciones del diez por ciento he-. 


chas al contratista o al depósito que sirva de garantía al contrato. 
Art. 75. (1) El precio convenido por las obras contratadas, previa lici- 


tación pública, no podrá modificarse posteriormente, salvo en los casos - 


contemplados en este Reglamento. 

Las alzas o bajas que puedan ocurrir en el precio de los materiales y 
de los jornales, las alteraciones en la situación económica del país o cual- 
quiera otra circunstancia de esta naturaleza, que no esté expresamente 


prevista en el contrato, no darán derecho ni al contratista ni al Fisco para. 


reclamar aumento o disminución en este precio. 
«Si durante el plazo del contrato se aumentaran los dre de Adua- 
na establecidos o las tarifas de los Ferrocarriles, el contratista tendrá de- 


recho a exigir la devolución de las mayores sumas que compruebe haber. 


pagado, con relación a los derechos y tarifas vigentes, por internación o 
transporte de los materiales empleados en la obra. 

Lo dispuesto en el presente decreto sólo se aplicará a los contratos 
que se celebren a contar desde el 1.2 de Octubre próximo. » 

Sin embargo, si antes de terminarse los dos tercios del valor del con- 
trato se comprobare debidamente, a juicio de la Administración, que estas 


alzas alteran en mas de un 30% o mas el importe de las obras que quedan 


por hacer, con relación a los precios, a que se refiere el artículo 11, el Go- 
bierno podrá autorizar la liquidación sin cargo para las partes. 


o 


(1) Con la modificación del Decreto 1566 de 24 de Agosto de 1921. 
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En este caso la liquidación del contrato se hará sobre las bases gene- 
rales indicadas en el artículo 82. 

Art. 76. Los accidentes fortuitos que deterioren, incendien o derriben 
las obras o que ócasionen pérdidas de materiales, serán soportados exclu- 
sivamente por el contratista, a menos que la obra haya sido recibida pro- 
visoria o definitivamente. 

- Pero aún en este caso, si el perjuicio tiene su origen en algún defecto 
de construcción de la obra o de los materiales empleados en ella, será siem- 
pre soportado por el contratista por el término de diez años, aún cuando 
los materiales hayan sido suministrados por el Fisco. 

El contratista podrá asegurar de su cuenta las obras que no hubieren 
sido entregadas provisoria o definitivamente. 

Art. 77. Será obligación del contratista asegurar de su cuenta y ries- 
go el tránsito por los caminos públicos que haya necesidad de desviar o 
modificar a causa de los trabajos en ejecución. 

Será también de su obligación asegurar el paso de las aguas de rega- 
dío y responder por las indemnizaciones que se originen de la ocupación 
temporal de terrenos, corta de árboles y, en general, de todos los perjui- 
clos quese irroguen a terceros, salvo naturalmente las expropiaciones y 
los daños de carácter definitivo que, según la ley y el contrato, sean de 
cuenta del Fisco. 

Art. 18. A menos que se estipule otra cosa, será de cuenta del contra- 
tista la provisión de la maquinaria y de las herramientas necesarias para 

los trabajos; la instalación de las faenas, almacenes y depósitos de mate- 
- riales; la construcción de andamios, de puentes y caminos de servicios; la 
conservación de los estacados y, en general, todos los gastos que originen 
las obras. 

El Fisco no tendrá obligación de proporcionar sino el material que se 
detalle en el contrato y en la forma y época que en éste se determine. 

Art. 79. El contratista tiene obligación, como está dispuesto en los 
artículos 34 y siguientes de este Reglamento, de acatar las órdenes de ser- 
vicios que imparta el Inspector Fiscal y de reconstruír las obras o reem- 
plazar los materiales que no sean aceptados por este funcionario. 

De las resoluciones que durante el curso de los trabajos adopte el Ins- 
pector Fiscal, sea sobre estos puntos, sea sobre cualquiera otro que se re- 
lacione con el contrato, el contratista podrá apelar a la Dirección General 
del ramo, la cual resolverá breve y sumariamente, despues de oír la opi- 
nión de uno o mas ingenieros que sean y hayan permanecido ajenos al 
trabajo en cuestión. 

A S1 el reclamo del contratista representa un valor superior a cinco mil 
pesos; la resolución corresponderá al Ministerio de Industria y Obras Pú- 
blicas. 

Art. 80. Si después de resuelto el punto, según lo dispuesto en el 
artículo precedente, el contratista se resiste a acatar las Órdenes imparti- 
das, el Gobierno podrá, previa notificación, suspender la tramitación de los 
estados de pago y aplicar los fondos retenidos al contratista y el depósito 
de garantía, si fuere necesario, a dar cumplimiento a esas órdenes. 

Podré, asimismo, según la gravedad del caso, y previa notificación 
hecha con ocho días de plazo, declarar resuelto el contrato. 

En tal caso, se aplicará tambien al cumplimiento de las órdenes los 
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fondos ro nicAl: de las retenciones y quedará totalmente a beneficio 8 
fiscal el depósito que sirva de garantía al contrato. 3% 
Art. 81. La liquidación final del contrato se hará conforme a las re- 

soluciones adoptadas por la Dirección del ramo y el Ministerio de Indus- 
tria y Obres Públicas, con sujección extricta a este Reglamento, y su apro-. 
bación por el Gobierno se decretará sin perjuicio de que el contratista haga 
valer por su parte los recursos que le acuerdan las leyes, ante la a justicia vel 
ordinaria. > 

Si estos recursos no se foremularen dentro de un año, contado desde A 
la fecha de la recepción definitiva, se entenderá aceptada la Ao | 
sin cargo alguno. 

Cuando la liquidación del contrato se realice de común acuerdo y en 
condiciones especiales, el contratista no podrá hacer valer ningún recurso 
posterjor. 

Art. 82. En caso de muerte del contratista el contrato quedará de 
hecho resuelto y se procederá a la liquidación de los trabajos hechos con- 
forme a los precios a que se refiere el art. 11, pagándose los materiales 
acumulados y que se necesiten para las obras, a los precios que se conven: 
gan y, en caso de desacuerdo, a los precios corrientes de plaza o a los que 
hayan costado, según cuentas y facturas anteriores a la fecha de la liqui- 
dación, a opción del Gobierno. 

Las máquinas, herramientas y demás elemertos de “trabajo no serán 
adquiridos, sin perjuicio de los convenios a que pueda llegarse. ense la 
sucesión del contratista y el Fisco. 

Las mismas normas se observarán en todos los casos de liquidaciones 
anteriores a la liquidación final del contrato. | 

Art. 83. La resolución del contrato en todos los casos que autoriza 
este Reglamento se hará administrativamente, sin forma de juicio, 
y será declarada por decreto expedido por la autoridad que haya aceptado 
la propuesta. 

Art. 84, (1) «El contratista cuyo contrato fuere liquidado con cargos | 
antes de la terminación de las obras, quedará suspendido por el término de 
seis meses como contratista de obras públicas y en ningún tiempo podrá 
concurrir a nuevas licitaciones para la ejecución de la misma obra,» 
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Devolución de garantias en contratos de obras de caminos 


Santiago, 19 de Octubre de 1923.—Secc. 2.2 Núm. 1615. "Teniendo ; A 
presente: de 
Que las disposiciones de los artículos 66,69 y YO del Reglamento +: 
para Contratos de Obras Públicas, sobre plazos y devolución de garantías, 
no son aplicables a los contratos de ejecución de obras de caminos en la 
parte en que no haya obras de arte, ya que durante el plazo de garantía | 
que es de un año o seis meses; según si la construcción importa mas de 
veinte mil pesos o menos de esta suma, se explota la obra en forma que , de 
los desperfectos originados por el tránsito del público en general, no pue-. A 
den ser imputables al contratista; y 


(1) Decreto 1963 de 31 de Diciembre de 1923. A 08 
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Que mantener vigentes las garantías ex tal caso, importa encarecer el 
valor de las obras, decreto: 
| Se declara para los efectos de lo dispuesto en los artículos 66, 69 y 
70 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que, hecha sin ob: 
servaciones la recepción previsoria de las obras contratadas de caminos, 
se devolverán las retenciones y garantías del contrato en lo que no estu- 
vieren afectas a cargos al contratista, debiendo dejarse retenida por el 
plazo de garantía, la cuota que proporcionalmente corresponda al valor 
de las obras de arte si las hubiere. 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—ArressaNDrR1.—F. Mardones. 


Reglamento a que deberán someterse los contratistas de obras 
públicas dependientes del Ministerio de Hacienda 


DE LAS PROPUESTAS 


: 

: 

E Artículo 1.2 Será permitido a los interesados sacar copia a su costa de 
E los planos y piezas del proyecto y comprobar sobre el terreno la exactitud 
de los datos que contengan el presupuesto y los estudios oficiales. 

Cualquier error que se notare en éstos no podrá ser alegado por. el 

- proponente a quien se adjudiquen los trabajos para exonerarse de cual- 

quiera de las obligaciones que le imponga el contrato ni para pedir aumen- 
to de precio, aumento de plazos o indemnizaciones de cualquier género. 
La base de las propuestas debe ser el estudio hecho por el proponente. 
Art. 2.4¡Los interesados deberán acompañar a la respectiva solicitud 
el pliego de explicaciones técnicas formado por el ingeniero fiscal. 
2 Art. 3.2 Los cubos y cantidades de obras que consulta el presupuesto 
oficial se considerarán sólo como datos ilustrativos y de ningún modo ten- 
drá el contratista derecho a indemnización si en la ejecución de los traba- 
jos resultan deficientes o excesivos. 

+ Art. 4.2 Por cada día de atraso en la conclusión de las obras, a contar 
desde las doce del día fijado para la entrega de ellas, pagará el contratista. 
la multa que se señale, y a falta de una estipulación expresa, una cantidad 
que equivalga al uno por mil del valor total del contrato. 

Art. 5.2 Cada proponente deberá acompañar: 
ón 1.2 Como garantía de la seriedad de la propuesta, una boleta de de- 

-—pósito en un Banco que tenga oficina en Santiago o en una tesorería fiscal, 

por una cantidad que equivalga al dos por ciento del valor total de la pro: 
puesta; 

E 2.2 Como garantía del contrato, el la propuesta es aceptada, una bole- 
ta de depósito en la forma determinada en el inciso precedente, por una 
cantidad que equivalga al diez por ciento del valor de la propuesta; y 

3.2 Los certificados o títulos que acrediten su competencia en la EE 
pes: obras que se propone' realizar. 
Sila propuesta se hiciera a nombre de una sociedad o compañía se 
anar la escritura social correspondiente, y se indicará el nombre 
del jefe técnico que haya de dirigir los trabajos, justificando su competen- 
cla en la pa ya expresada. 
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Art. 6.2 El depósito de des por ciento que se exige en el artículo an- 
terior será devuelto a los proponentes no favorecidos en; 'la licitación, tan 


pronto como recaiga resolución sobre ella, y, en todo caso, después de un 


mes de presentadas las propuestas. 


El depósito de dos por ciento correspondiente a la propuesta aceptada 


se devolverá una vez que se haya reducido el contrato a escritura pública. 
Art. 7.2 La boleta de depósito del diez por ciento, correspondiente a 


la propuesta aceptada, será remitida a la Dirección del Tesoro y quedará | 


en poder del Gobierno y a su orden hasta la recepción definitiva de los 
trabajos. | | 
Art. 8.2 Los certificados de capacidad deberán ser expedidos por hom- 


bres del arte o por los propietarios de las obras que hubieren ejecutado o 


en que hubieren tomado parte los propoventes. 


Los certificados no podrán ser anteriores en mas de tres años a las. 


propuestas. 

Los proponentes que hayan tenido contratos con el Fisco para la cons: 
trucción de obras públicas, deberán acompañar una lista detallada de ellos 
y las actas de recepción de las obras. Serán motivos suficientes para el re- 
chazo de los títulos de competencia de un proponente, las irregularidades 
e incorrecciones que se hayan observado en el desarrollo de contratos an- 
teriores, sea con el Fisco, sea con particulares y que por su naturaleza 
afecten al buen nombre y la corrección del contratista. 

Art. 9.2 El Estado podrá desechar todas las propuestas O aceptar cual. 
quiera de ellas, aunque no sea la mas baja en precio, sin que ninguno de 
los proponentes pueda pretender indemnización alguna. 

Cuando así se determine en el decreto correspondiente, el Estado se 
reservará el derecho de fraccionar las propuestas y de aceptar parcialimen- 
te las que tenga a bien; pero en tal caso deberán expresarse los plazos par- 
ciales que se designen para la conclusión de cada una de las obras. 


De LA , EscrITURA PÚBLICA 


Art. 10. Aceptada una propuesta, deberá estenderse ante el notario 
del departamento la escritura pública del contrato. 

Art. 11. La escritura pública será firmada por el Director del Tesoro 
o el tesorero fiscal del departamento, en representación del Fisco, y por el 


contratista. La declaración del contratista contendrá la renuncia expresa 


de todos los derechos y recursos que puedan acordarle las Sa es y que sean 
contrarios a este Reglamento. 

Con la escritura se protocolizarán los planos generales, piezas del pro- 
yecto y serie de precios. | 


DeL CoNTRATISTA , 


EN 


Art. 12. El contratista o el jefe técnico desiguado en la propuesta, 


debe dirigir personalmente los trabajos, no podrá, ausentarse del lugar en +: 
que se ejecuten sin dejar un representante aceptado de antemano por el - 


ingeniero fiscal. - 
Art. 13, Il contratista no podrá traspasar su contrato ni sub-contra- 


tar en parcialidades sin el consentimiento escrito del Ministerio del ramo. 


W «> S, SACA, an 
PA SS 


ESTUDIO Y EJECUCION DE OBRAS 521 


EJECUCIÓN DE 108 TRABAJOS 


Art. 14. Una vez firmada la escritura del contrato se entregará al con- 
tratista una copia de los planos y piezas del proyecto y se le comunicará 
por escrito el día que debe tener lugar la entrega de la obra. 

La fecha que se indique deberá estar dentro de los quince días siguien- 
tes a la fecha de la escritura. 

Art. 15. El contratista deberá iniciar los trabajos inmediatamente des- 
pués de la entrega y proseguirlos con la mayor actividad que sea posible. 

La demora por mas de diez días en la iniciación de los trabajos o cual- 

- quiera interrupción en el curso de elios que dure otro tanto, y que no haya 
sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente, dará derecho a la 
administración para resolver el contrato, si el retardo hace imposible la 

conclusión de los trabajos dentro del plazo que se haya estipulado. 

Art. 16. El contratista debe ejecutar los trabajos con arreglo a los pla. 

nos, perfiles y pliegos de condiciones correspondientes al proyecto. 

: Dichos planos, perfiles y pliegos de condiciones se interpretarán siem- 
pre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecución de los trabajos. 
Art. 17. El contratista deberá también someterse a las órdenes de ser- 
vicio del ingeniero fiscal, órdenes que se impartirán siempre por escrito y 
conforme a los términos y proporciones del contrato. 
3 Art. 18. Los materiales que se empleen en las obras deberán ser de 
la calidad y provenir de las canteras que se indiquen en el contrato, y a 
y Íalta de estipulación expresa deberán ser de la mejor calidad y proceden- 
| cla en sa especie. 
Antes de ser empleados en las obras deberá darse aviso al ingeniero 
fiscal a fin de que resuelva, en vista del análisis de las Ad del caso, 
sobre su admisión o rechazo. 
Art. 19. El contratista deberá retirar los materiales desechados del 
y sitio en que se prosiguen los trabajos en el plazo mas breve según las cir- 
—cunstancias y que en ningún caso podrá exceder de tres días. 
SI por palo ur motivo el contratista no retira del sitio de la obra los 
materiales rechazados, podrán ser retirados por su cuenta y sin derecho a 
“reclamo judicial y extrajudicial. 
; Art. 20. La administración se reserva el derecho de ordenar el em- 
=pleo, cuando lo estime conveniente, de materiales pertenecientes al Fisco. 
En este caso se descontará al contratista el valor que corresponda. 
Art. 21. El contratista no puede hacer por sí mismo cambio alguno 
en el trazado, en los planos o en las especificaciones que sirvan de base al 
contrato, y deberá reconstruir las obras o reemplazar los materiales que se 
—aparten de las condiciones del contrato. 
AD Art. 22. La administración tiene el derecho de paralizar las. obras 
¿cuando no hayan fondos disponibles para llevarlos adelante o cuando así 

0 A las necesidades del servicio público. 

E Cuando la paralización no > exceda de un mes, el contratista no tendrá 


Cuando exceda de este término y no pase de un año, el contratista 
pera pedir la rescisión del contrato. 
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Si la paralización excede de un año, el contrato quedará de Ch re- 
suelto. En estos dos últimos casos, el contratista tendrá derecho e la in- 
demnización a que se refiere el artículo 1,999 del Código Civil, debiendo 
estimarse en un diez por ciento del valor a log precios del contrato de las e 
obras por hacer lo que hubiere podido ganar en ellas. | 


PAgos Y RETENCIONES 


Art. 23. La base de las cuentas entre el contratista y el Fisco serán - 
en todo caso las cantidades de vbras realmente efectuadas, a las cuales se 
- aplicarán los precios unitarios del contrato. 

No se abonará suma alguna por las circunstancias de que el contra- 
tista haya tenido que colocar los materiales al pie de la obra, ni por otra 
circunstanciá semejante, sino en los casos en que se haya expresamente 
estipulado así en el contrato. : 

Art. 24.—En caso de desacuerdo con el contratista, la o bacon ) 
podrá hacer la ejecución de las obras o la adquisición de materiales por 
medio de contrato con un tercero, sin que el contratista tenga derecho a 
reclamo judicial ni extrajudicial. 

Art. 25. En los contratos de construcción de obras de puertos u otras, 
los estados o situaciones de pago serán hecho mensualmente por las par- 
cialidades de obras que el contratista entregue terminadas y recibidas por 
tales, según las estipulaciones del contrato a juicio del ingeniero encarga- 
do de ellas. 

Art. 26. De cada pago parcial se descontará siempre un diez por 
ciento, que se depositará en la Tesorería Fiscal del departamento a la 
orden de la autoridad correspondiente, como garantía especial de la buena 
ejecución de los trabajos. 

Esta garantía especial no excluye las demás que sirven da caución al 
contrato ni autoriza para disminuirlas. : 


RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 


Í 


Art. 27. De la recepción de las obras se levantará un acta por tripli- 
cado, que será firmada por el ingeniero y por el contratista. i .l 
Uno de los ejemplares quedará en poder de éste, otro en poder del 
ingeniero y el tercero se remitirá al Ministerio respectivo. | 
Art. 28. Si del reconocimiento que se haga resulta que los trabajos 
no están ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones y re- 
glas del arte, o resulta que hay defectos en los materiales, deberá elevarse 
un informe detallado a la autoridad correspondiente por el ingeniero a cu- - 
yo cargo está la dirección de los trabajos y el contratista deberá ejecutar a ' 
su costo y conformándose con las resoluciones que dicha autoridad adop- 3 
te, las reparaciones o cambios que sean necesarios. a 
Art. 29. El plazo de garantía será de un año. E 
Art. 30. Durante el plazo de garantía el Fisco usará o explotará la 
obra como viere conveniente, pero el contratista será siempre responsable , 
de todos los defectos en la construcción o en calidad de los materiales que. 
se noten y deberá repararlos a su costo. o 


a SA e a 


ESTUDIO Y EJECUCION DE OBRAS 523 


Art. 31. Si el contratista se niega a hacer las reparaciones y cambios 
que se ordenaren, el Gobierno podrá ordenar la ejecución de esos trabajos 
por cuenta del contratista y con cargo a las retenciones de diez por ciento. 


. DisPoOsICIONES GENERALES 


Art. 32. La paralización que puedan experimentar las obras a conse: 
cuencia del rechazo de los materiales que no llenen las condiciones del 
contrato, no autorizará al contratista para pedir prórroga del plazo. 

Tampoco es razón para pedir el aumento del plazo la necesidad de 
reconstruír los trabajos defectuosos que no hayan sido aceptados. 

Art. 33. La aplicación de la multa por extralimitación del plazo se 
hará administrativamente, sin forma de juicio y con cargo a las retencio- 
nes de diez por ciento hechas al contratista, o al depósito que sirva de ga- 
—rantía al contrato. 
| Art. 34. Las alzas o bajas que puedan reunir en el precio de los ma- 
¡terlales y de los jornales, las alteraciones en la situación económica del 
país o cualquiera otra circunstancia de esta naturaleza que no esté expre: 
samente prevista en el contrato, no darán derechos ni al contratista ni al 
A Fisco para reclamar aumento o disminución en el precio convenido por 
. las obras. 

É Art. 39. Los accidentes fortuitos que deterioren, incendien o demoren 
“las obras o que ocasionen pérdidas de materiales serán soportados exclusi- 
vamente por el contratista, a menos que la obra haya sido recibida defi- 
_nitivamente. 

3 Pero aún en este caso, si el perjuicio tiene su orígen en algún defecto 
¡de construcción dela obra o de los materiales empleados en ella, será 
¡siempre soportado por el contratista. 

. El contratista podrá asegurar de su cuenta las obras que no hubieren 
sido aún entregadas definitivamente. | 
Art. 36. A menos que se epale otra cosa, bad de cuenta del con- 


Fil Fisco no e SarA obligación de proporcionar sino el material que se 
detalle en el contrato y en la forma y épocas que en éste se determine. 

Art. 37. Si el contratista se resiste a acatar 1as órdenes impartidas, el 
Gobierno podrá, previa notificación, aplicar los fondos retenidos al con- 
Mg Usta y el depósito de garantía si fuere necesario a dar cumplimiento a 


Podrá asimismo, según la gravedad del caso y previa notificación 
necha con ocho dias de plazo, declarar resuelto el contrato. 

En tal caso se aplicará también al cumplimiento de las órdenes los 
fondos provenientes de las retenciones y quedará totalmente a beneficio 
fiscal el depósito que sirva de garantía al contrato. 

Art. 38. La rescisión del contrato, en todos los casos que autoriza este 


Ñ 
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EXPROPIACIONES 


Ley general 


Santiago, Junio 18 de 1857.—Por cuanto el Congreso Nacional ha 09 
acordado el siguiente Proyecto de ley: di 
Artículo 1. Todo terreno que se necesite para el uso, tránsito y cons: 


trucciones de un ferrocarril, y cuya ocupación haya sido declarada de uti 


lidad pública por una ley, se denunciará y pedirá con este objeto ante el 
Intendente de la respectiva provincia. (Constitución, art. 10, Núm. 5). a 

Art. 2.2 El Intendente nombrará en el acto una comisioe tres 
hombres buenos a su jnicio y vecinos de la propiedad denunciada, quienes 


reuniéndose sin excusa el día y hora que se les designe, bajo la multa de 


doscientos pesos en el caso de inasistencia, harán la estimación del terreno 
de que se trata, y de los daños y perjuicios que se causaren al propietario, 
por mayoría de opiniones, y sin considerar la ventaja que le dé o haya * 
dado el camino. En caso de no resultar mayoría, se sumará la cuantía de - 
las tres apreciaciones, y la tercera parte de su total resultado, será el valor y 
que se fije. a 
Art. 3.2 Dicha estimación será entregada Ltedintan al propie- 
tario, o consignada en una Tesorería fiscal por su ausencia o resistencia 
en recibirla; y acto contínuo será puesta la Empresa del ferrocarril o ) su E 
representante en posesión del terreno. ' 
Por ningún recurso se suspenderán los procedimientos de la Inten- Y 
dencia. :4 
Si dentro de veinte a contados desde que se dió posesión, no se 
reclamare del avalúo de la comisión, se tendrá irrevocablemente por bueno. 3 
Art. 4.2 Ei interesado que quisiere reclamar del justiprecio hecho por 
la comisión, ocurrirá dentro de veinte días al Juez ordinario respectivo, 
solicitando que su contendor nombre un perito, para que junto con el que * 
debe proponer desde luego el recurrente, hagan una tasación circunstan- A 
ciada y minuciosa. 3 
Un tercero en discordia nombrará siempre el juez para los casos de E 
haberla. a 
El juicio se seguirá desde aquí con arreglo a la ley de 14 de Agosto 3 

de 183920. y 
Art. 5.2 Si los tasadores se hubieren nombrado ante el juez ordinario, 
y ya tuvieren presentado el justiprecio, se dará posesión a la Empresa en 34 
el acto que pague al propietario su valor, o previa constancia de haberse: 
consignado por ausencia o negativa en recibirlo, y continuarán ventilán- 
dose los reclamos pendientes. De los procedimientos prescritos en este: 
artículo sólo se admitirá cualquier recurso legal en el efecto devolutivo. 
Art. 6.2 Los juicios pendientes no impedirán el procedimiento suma- 

rio establecido por la presente ley. ; 


EXPROPIACIONES 


O 
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Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
dy sancionarlo: por tanto, dispongo se promulgue y lleve a efecto en todas 
gus partes como ley de la República.—MaxueL MontrT.— Waldo Stlva. 


Decreto-ley relativo a expropiaciones por causa de utilidad 
pública y requisitos para llevarlas a cabo 


Santiago, 14 de Agosto de 1838.—He acordado y Decreto: 

Artículo 1.2 La expropiación por causa de utilidad pública, a que hu- 
biere lugar, con arreglo a lo dispuesto en el número 5.%, artículo 10 de la 
Constitución, sólo podrá llevarse a efecto por decreto de la autoridad ju-. 
dicial. 

Art. 2,2 Calificada la utilidad del Estado, por una resolución en que 
deben intervenir los mismos requisitos y solemnidades que para la forma- 

ción de las leyes, y no aviniéndose los interesados entre sí sobre el valor 
de la especie, la parte a quien conviniere, ocurrirá al juez ordinario com- 
petente para causas de mayor cuantía del lugar donde aquella estuviere 
situada, pidiéndole se proceda su tasación judicial. 

Art. 3.0 El juez dispondrá que se proceda en efecto a la tasación, 
—nombrándose para ella por cada una de las partes un tasador, y un terce: 
ro para el caso de discordia. 

Art. 4. No aviniéndose el propietario ni el comprador en el nom- 

bramiento del tercero, lo hará el juez, de oficio, nombrando un perito de 
notoria buena reputación. 
Ñ No podrá recaer el nombramiento del juez en ningún empleado pú- 

blico o persona que reciba sueldo o emolumento del Gobierno, o de algún 
establecimiento nacional o municipal, salvo que las partes se convinieren 
Ben él. 
Art. 5.2 Declarado por el juez el legítimo valor de la especie, con arre- 
“glo a la tasación, decretará que éste se cubra por el comprador, y sin su 
previo y entero cubierto, no mandará dar posesión a éste de la especie 
sobre que ha recaído la expropiación, a menos que intervenga consenti- 
É - iento expreso del propietario. 

- Comuniquese y publíquese. — PRIETO. —Mariago Egaña. 


Artículo 1960 del Código Civil. Indica las reglas que han de obser- 
varse para con el arrendatario en el caso de expropiación. 


Art. 1960. En el caso de expropiación Ed causa de utilidad pública, 
se Observarán las reglas siguientes: 
1.2 Se dará al arrendatario el tiempo preciso para utilizar las labores 
—principiadas y coger los frutos pendientos, 
2. 22 Sila causa de la expropiación fuere de tanta urgencia que no dé 
lugar a ello o si el arrendamiento se hubiere estipulado. por cierto número 
de años, todavía pendientes a la fecha de la expropiación, y así constare 
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Clos pOr el Estado o las corporación ba 0 
3.2 Si sólo una parte de la cosa arrendada ha sido o expropiada, habrá 
lugar a la regla del articulo 1930, inciso tercero. 


/ 


" 


Instrucciones generales a que deben ajustarse las expropiacione 
a cargo de la Dirección de Obras Públicas, aprobadas por € 
Consejo de Obras Públicas en 26 de Octubre de 1895. | 


1,2 Los Ingenieros en jefe de las beds a cuadros por tripli 
cado de los terrenos que haya de exproplarse, en los que se anotará co 
precisión la superficie, construcción y demás trabajos o planteles que Ne 
yan de destruirse o perjudidarse con la expropiación. 

Tendrán especial cuidado de acompañar por escrito las ofertas a 
cesión de terrenos que tuvieren a bien hacer los interesados, a los cuale 
se dará previamente aviso. 

Un ejemplar quedará en la obra y los otros dos se remitirán a la D 
rección de Obras Públicas, para la Agencia de Expropiaciones, la que con 
servará uno de ellos para el archivo y pondrá en conocimiento de cad. 
uno de los interesados los datos que le correspondan; 

2.2 El otro ejemplar con el visto-bueno de la Sección respectiva d 
la Dirección de Obras Públicas E el del Agente de Expropiaciones, será: 
remitido por este funcionario al Intendente respectivo acompañado de 
una petición para que se nombre la comisión de hombres buenos que 
preceptúa el artículo 2.2 de la ley de 18 de Junio de 1857; A 

3.2 La Intendencia al proceder al nombramiento de la referida comi 
sión, cuidará de elegir vecinos del departamento, como lo exige la ley d 
Junio de 1857, procurando en lo posible que sean de profesión ingeniero 
o agrimensores. Recomendará especialmente que se consignen y avalúe 
todos los perjuicios que pueda ocasionar al propietario la expropiación: 
teniendo, además, presente lo establecido en el inciso 2.” del artículo 196 
del Código Civil. a 

Procurará antes de extender los nombramientos hacer cn por los. 
hombres buenos las bases de remuneración que les fueren propuestas po E 
la Dirección de Obras Públicas; le 

12 La Intendencia hará sacar inmediatamente tres copias autoriza: 
das del cuadro de avalúo de la comisión de hombres buenos, una para el 
archivo de su oficina, otra que remitirá a la Tesorería Fiscal respectiva y 
la tercera que enviará a la Dirección de Obras Públicas; SN 

5.2 La Dirección de Obras Públicas inmediatamente que reciba la 
copia del cuadro original del avalúo de la comisión de hombres buenos, | 
lo transmitirá a la Agencia para que proceda a objetar las tasaciones que 
se consideren excesivas y para los demás fines a que haya lugar. k 

La misma Dirección pondrá a la orden de la respectiva Citeudendl 
los valores que ie dicho cuadro para que proceda en conformidal 
«al artículo 3.2 de la ley de 18 de Junio de 1857. | y 

El cuadro de avalúo en que aparecen notificados los expropiados. se 
pasará a la Agencia para el efecto de objetar las reclamaciones de los in- 


IO 
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Mresados que se interpongan fuera del término a que se refiere el inciso 
3.9 del citado artículo 3.9 de la ley de 18 de Junio de 1857; 
== 6.2% La Intendencia procederá sin demora, a hacer notificar por un 
dÑ O de policía, el contenido del cuadro de avalúo, dejando constan- 
. cia escrita del hecho y de que la empresa constructora queda desde ese 
- momento en posesión del terreno expropiado. 
- Eyacuadas estas notificaciones, previo aviso al Ingeniero jefe de la 
obra, se remitirá este ejemplar a la Dirección de Obras Públicas. 

Antes de ser despachado el cuadro original con las notificaciones, se 
—oficiará por la Intendencia a los juzgados de los departamentos en que 
-estuvieren situadas las propiedades expropladas, notificándoles el hecho 

de haberse realizado las notificaciones y pidiendo que den aviso a la Ofi- 
cima de los reclamos que interpusieren los interesados, por secretaría, tan 
Diego como expiren los veimte días que tienen los interesados para re- 

—clamar. 

Tam pronto como la Intendencia recibiere el aviso a que se refiere el 
“inciso anterior, lo remitirá a la Dirección de Obras Públicas y prevendrá 
al tesorero fiscal o en su defecto al promotor fiscal, del hecho, para que 
espere la indicación que se le hará por la expresada oficina de la persona 
del perito quedebe proponer, sin perjuicio de que si no recibiese esta desig- 

nación dentro del término respectivo proceda a nombrarlo en conformi- 

dad al artículo 3 de estas instrucciones; 
(2 Los interesados que se conformen con el avalúo de la comisión 
de hombres buenos que no hubieren entablado reclamaciones de él, de- 
— berán ocurrir por escrito a la Intendencia expresando ambas cosas. 
La Intendencia, dando aviso a la Dirección de Obras Públicas, orde- 
-—nará que se acompañe a la presentación los títulos de propiedad del terre- 
“no expropiado y un certificado del Conservador de Bienes Raíces de que 
nO afecta gravamen o prohibición de enajenar, lo que debe comprender un 
tiempo que tampoco sea inferior a veinte años. 
Por regla general el Agente de Expropiaciones acompañará al título 
de propiedad los de transferencias o trasmisiones del dominio durante 
veinte años. 
——Sise tratare de una sucesión será necesario que se presente certifica- 
do de haberse concedido la posesión efectiva de la herencia y de estar 
Inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. | 
BL se expresare por el expropiado que no tiene título de propiedad, 
la Intendencia exiyirá que se presente una relación escrita de los motivos 
- por los cuales se considera dueño el poseedor del terreno, indicando el 
tiempo que se posee, si son comuneros, la causa de la posesión, los des- 
Mindes, etc., ebe., exposición que se convertirá por la Agencia de Expropia- 
- ciones en una información judicial. 
8.2 Formado así el expediente, la Intendencia lo remitirá a la Direc- 
Dbión de Obras Públicas para que la Agencia de Expropiaciones lo devuel- 
E a informado y acompañado, en su caso, del borrador de la escritura que 
haya de extenderse, o con las observaciones del caso; 
Y 2 La Intendencia hará que se extienda la escritura respectiva y no 
girará libramiento Ínter no ee le: presente copia autorizada de ella, inscrita 
E en el Conservador de Bienes Raices. 
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Si el expediente fuere devuelto con observaciones del Agente de Ex- 


propiaciones, la Intendencia ordenará que ellas se salven, notificando a 
quien corresponda y devolviendo el expediente para que sea informado 
nuevamente por el Agente, y para que se le remita el borrador de la escri- 
tura, procediendo en seguida como se indica en el inciso anterior; 

10. Las escrituras deberán ser firmadas, a nombre del Fisco, por el 
Tesorero Fiscal del departamento en que estuviere ubicado el in- 
mueble. 


especial mención, un cer tificado del Conservador de Bienes Raíces por el 


cual conste que no se ha inscrito gravamen o prohibición de enajenar en 


el lapso de tiempo comprendido entre la presentación a la Intebdencia 
que ordena el artículo 7.* y la fecha de la escritura; 


11. La Intendencia remitirá a la Dirección de Obras Públicas la 20 


pia de la escritura de expropiación acompañada del expediente respectivo, 
dejando constancia del pago en el cuadro de avalúo de la oficina; 

12. Los representantes judiciales del Fisco en las reclamaciones que 
los expropiados formulen ante los tribunales, cuidarán especialmente de 
objetar las que se interpongan fuera del término de veinte días que con- 
cede el inciso 3.2 del artículo 3 de la ley de 8 de Junio de 1857, a suyo 
efecto se informarán de la Intendencia respectiva; 

Cumpliendo lo dispuesto respecto al título profesional, en el núm. 1 
del artículo 50 de la ley de 9 de Enero de 1879 al proponer peritos reta- 
sadores, pedirá a la Agencia de Expropiaciones los antecedentes que ha- 
yan menester para la mejor defensa de los intereses que les están enco- 
mendados; | 

13. En el caso de reclamaciones judiciales, sea que los expropiados 
pidan se les entregue desde luego el avalúo de la comisión de hombres 
buenos o que hayan obtenido una resolución ejecutoria en el recurso, la 
Intendencia exigirá presentación por escrito y procederá en la forma esta- 
blecida en el inciso 2 del artículo Y y artículos 8, 9 y 11; | 


En la misma forma se procederá en los casos de ventas condicionales 
o cesiones, en cuyo último caso los gastos de tramitación serán de cuenta 


del Fisco; 

14. La Agencia de Expropiaciones tramitará directamente y en con- 
formidad a lo establecido en estas instrucciones, los "ofrecimientos de ce- 
sión a que se hace referencia en el inciso 2.2 del artículo 1.0; 

15. Los gastos de derechos notariales, de Conservador y demás que 
origine el perfeccionamiento del contrato, serán de cuenta del vendedor, 
conforme a los artículos 1806 y 1825 del Código Civil, salvo la excepción 


posible que contempla el artículo 16 y el de cesión prevista en el artíca- 3 


asia. 


En la escritura se insertará, por cuenta del Fisco, sin necesidad de 
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Instrucciones especiales al Agente de Expropiaciones 


Para el correcto desempeño de sus obligaciones y regularizar en for- 
ma conveniente el servicio de expropiaciones, esta Dirección! pide a Ud. 
se sirva proceder, en el futuro, de conformidad a las instru:ciones gene- 
rales aprobadas en 26 de Octubre del presente año y a las siguientes inms- 
truccioves especiales pará la oficina de su cargo: 

1.2 En los casos en que haya necesidad de denunciar ante las Inten- 
dencias nuevos terrenos útiles para vía, estaciones, pozos de lastre, etc., 
para un ferrocarril, o terrenos y edificios para estas obras, usted se pre- 
sentará a los Intendentes pidiendo su ocupación, con arreglo al cuadro o 
antecedentes que le serán remitidos por esta Dirección y solicitará, a la 
vez, el nombramiento de ia comisión de hombres buenos que, a virtud de 
lo dispuesto en el artículo 2.2 de la ley de 18 de Junio de 1857, debe ha- 


“cer la estimación de los terrenos. 


Para correr los trámites a que den margen esas solicitudes, como ser: 
nombramientos de hombres buenos, toma de posesión y demás que se ex- 
plican en las articulaciones 3, 4 y 3 de las instrucciones generales que ad- 
junto a usted, se trasladará usted o su ayudante a la provincia en que 


haya de hacerse el denuncio, cuidando de que aquellos peritos se ajusten, 


con toda estrictez, a las disposiciones contenidas en dichas instruccio- 
nes; | 
2.2 Hechos los avalúos de los que, en su oportunidad, se le remitirá 


a usted una copia, con los reparos a que hubiere lugar, redactará usted la 


solicitud del caso a fin de que el tesorero fiscal del departamento donde 


estén ubicados los terrenos y edificios, se presente a la justicia ordinaria, 


reclamando de aquellos que esa Agencia estime excesivos y solicitará de 
esta Dirección, a la vez que la consignación o depósitos de los valores de 
la expropiación, las instrucciones necesarias sobre los peritos a quienes se 
debe proponer para que efectúen la retasa por parte del Fisco, 

Usted suministrará al perito todos los antecedertes que éste estime 
convenientes para el mejor y mas acertado cumplimiento de su cometido, 
y se pondrá usted en comunicación con los representantes y defensores 
- fiscales para pruseguir en la secuela del juicio hasta obtener sentencia de 
término; 

3.2 Tan luego como hayan transcurrido los veinte días que la ley 
acuerda a los expropiados para reclamar de la tasación, usted hará certifi- 


- car el hecho y tomará razón detallada de las impugnaciones que se hubie: 


ren deducido; 

4.2 Concluídos los trámites del denuncio, usted dará curso a toda so- 
licitud por escrito que le presenten tanto los expropiados que no hubiesen 
reclamado de la tasación, como los que la hubieren objetado, a los cuales 
les exigirá previamente que llenen los requisitos prevenidos en la articu- 
lación 7.2 de las Instrucciones Generales. 

Como puede ocurrir el caso de que el expropiado que ha reclamado 
judicialmente de la tasación, solicite del juzgado la entrega del avalúo de 
los hombres buenos, usted prevendrá al tesorero y al defensor fiscal, que 
se opongan a ello mientras no se presenten en autos los títulos y certifica- 
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a 
dos de gravámenes y prohibiciones, según lo disponen las instrucciones 
generales, sobre los cuales se solicitará vista al promotor fiiscal; 

5.2 Cuando los expropiados ofrezcan ceder al Fisco los terrenos de- 
nunciados, usted reducirá a escritura pública la cesión, informándose pri- 
meramente si el cedente puede o tiene facultad para ceder y exigirá ademas 
se le exhiban los documentos de que habla la articulación 7.2 de las ims- 
trucciones generales. | 

En las ventas condicionales que se propongan aparte de esos docu- 
mentos, usted pedirá informe al ingeniero de la línea sobre el precio que 
pueda abonarse; 

6.2 En Jos expedientes de reclamos que se inicien ante los intenden- 
tes y que se le envíen en informe, usted indicará todas las omisiones que 
advierta y si los encontrare en orden y sin observación que aducir, los de- 
volverá con el correspondiente borrador de la escritura pública ana debe 
otorgarte; 

1.2 Cuando se presente el caso contemplado en la articulación 16 de 
las Instrucciones, usted pasará una minuta del procedimiento que debe 
seguirse para ordenar y perfeccionar los títulos, redactando a los interesa- 
dos las solicitudes necesarias y dándoles las instrucciones convenientes; 

8.2 La Agencia a cargo de usted llevará un archivo de los cuadros y 
de todos los antecedentes sobre expropiación, como ser: nóminas de recla= 
mos de tasación, de expropiados pagados y por pagar, de escrituras de de- 
pósitos o consignaciones y un estado de los juicios; 

9.2 Trimestralmente usted dispondrá que un empleado de esa oficina 
se translade a los puntos donde se haya denunciado una expropiación 
para que tome razón circunstanciada de su estado, de las escrituras que se 
hayan otorgado, de los reclamos vigentes y se ponga al habla con los de- 
fensores fiscales: para la tramitación de los juicios cuya vigilancia esta 
Dirección recomienda muy especialmente a usted; | 

10. Con respecto a las expropiaciones va denunciadas y obtenidas y 
que se encuentran estacionarias, procederá usted a su mas pronta liquida- 
ción, dando preferencia a las de las líneas dadas recientemente a la pplo 
tación. 

Para este efecto usted dispondrá que el ayudante se cransldo a las 
ciudades que cruce el ferrocarril para que reciba las solicitudes o reclamos 
de los expropiados y recoja los documentos necesarios, cuidando de hacer 
en los juzgados una revisión de los juicios a fin de evitar dificultades pos- 
terlores. 

Para que de a conocimiento de los interesados, usted hará avisar, 
con la debida anticipación, por los diarios o periódicos de la localidad, la 
fecha y días que permanecerá el ayudante en cada ciudad. 

Usted, ademas, queda autorizado para dirigirse Por carta a los intere- 

sados, invitándolos a la terminación de la expropiación 

Si en el desempeño de su cometido, usted encontrare dificultades para e 
precisar el precio que corresponda al terreno y perjuicios, por no existir a 
tasación u otros motivos, podrá usted llegar a un arreglo con los propieta- 
rios tomando comio base el precio que los hombres buenos hubiesen fijado - 
a terrenos de iguales condiciones o el que designe el Ingeniero de la línea 
o esta Dirección a quien someterá usted para su aprobación, el convenio 3 
que celebre y que sólo tendrá el caracter de ad-referendum. 


, 
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Finalmente usted saneará los títulos de los pequeños propietarios, tra- 
mitando las gestiones correspondientes ante los jueces letrados y cargará 
los. gastos que se originen, como ser derechos de secretarios y notarios, a 

esta Dirección. | , 
y Santiago, 1. de Noviembre de 1895.—ALEJANDRO BERTRAND. 


Reglamento para Add de expropiaciones de menos de trescientos 
| pesos 


Núm. 2 189 —Santiago,28 de Agosto de 1912 —Teniendo presente: 
A Que la complicada tramitación establecida para el pago de expropia- 
“ciones ocasiona con frecuencia, serias dificultades a los propietarios para 
obtener el valor de sus propiedades; 

E Que esas dificultades se hacen sentir con mas fuerza cuando se trata 
de expropiaciones de escaso valor; 

Que el importe de los derechos notariales, de conservador y demas que 
exige la transmisión de las propiedades expropiadas a favor del Fisco oca- 
 'siona gastos que, cuando se trata de pequeños lotes, alcanzan hasta un 
veinte o treinta por ciento del valor de expropiación; 

+ Que de este modo el propietario no obtiene la indemnización que le 
fija la comisión de hombres buenos y a que tiene derecho en conformidad 
ala ley de 18 de Junio de 1857; 

Que es urgente dictar disposiciones que sujeten a trámites sencillos el 
pago de las expropiaciones de poco valor, he acordado y decreto: 
Apruébase el siguente Reglamento para el pago de expropraciones cuyo 
valor no exceda de trescientos pesos. 
E Artículo 1.2 El interesado que solicite el pago de una expropiación 
Cuyo valor no exceda de trescientos pesos ($ 300), deberá recurrir al Inten- 
dente de la provincia en la cual está ubicado el predio. 
2 En su solicitud expresará que acepta el avalúo practicado por la co- 
misión de hombres buenos y que no ha interpuesto acerca de él, reclama- 
ción alguna.-  - 
A Deberá Acnpebar también, los títulos de propiedad desde veinte años 
atras. 

E. Art. 2% El Intendente pedirá informe al ingeniero jefe de la obra, y 
el expediente así formado, pasará en vista al promotor fiscal del departa- 
“mento, quien dictaminará sobre el valor y suficiencia de los títulos presen- 
tados. 
3 Art. 3.2 El Intendente resolverá, sin mas trámites, si ha lugar o nó al 
pago solicitado. 

En el primer caso, ordenará que se extienda la escritura de venta a 
favor del Fisco del predio o edificio expropiado. 
sb Esta escritura deberá inscribirse en el Registro del Conservador de 
- Bienes Raíces; hecho lo cual, el Intendente girará libramiento a favor del 
Interesado por la cantidad que le corresponda según el avalúo. 
h. de Art. 4.2 Antes de verificar el pago, el Tesorero Fiscal exigirá, en todo 
E Caso, que el interesado le presente un certificado del Conservador de Bie- 
p es Raíces, por el cual conste que la propiedad no reconoce gravamen algu- 
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un tiempo que no o de veinte años. 

Art. 5.2 En el caso de que el interesado hubiere dlerpuend reclama 
ción del avalúo practicado por la comisión de hombres buenos, 0 
derá como lo ordena la ley de 18 de Junio de 1857. | 

Art. 6.2 Terminado el juicio, el interesado podrá solicitar el pago q 
le acuerde la sentencia definitiva, debiendo observarse en lo demas las re: 
elas preinsertas. 

Art. 7.2 Verificado el pago, el Tatendente! remitirá a la Direc del 
Obras Públicas la copia autorizada de la escritura de expropiación y el ex- 
pediente formado para que tome conocimiento de ellos la Agencia Gene- 
ral de Expropiaciones. ! 

Art. 8.0 En el caso de que por insuficiencia de los títulos u otros mo-. 
tivos, el Intendente no diere lugar a la solicitud de pago, remitirá el expe-. 
diente a la Dirección de Obras Públicas, para que sea tramitado conforme 
a las reglas generales por la Agencia de Expropiaciones. 
Art 9.2 S1 el predio expropiado o los perjuicios que se deben eN 
ponden a un departamento distante mas de quince kilómetros de la cabe- 
cera de la provincia, la solicitud de pago con todos sus antecedentes podrá. 
presentarse al Gobernador respectivo, quien la remitirá al Intendente de 

a provincia para que sea tramitada en conformidad a los artículos ante- 
riores. 5 e 

En este caso, el pago se hará por la Tesorería Fiscal del departa- 
mento, con cargo a la "Tesorería del departamento cabecera de la DEN 
vincia. a | 

Art. 10, Si el solicitante no tuviere títulos de propiedad debidamente 
inscritos, deberá proceder a su inscripción en conformidad a lo prescrito. 
para el caso en el Reglamento del Conservador de Bienes Raíces. O 

Art. 11. Las comisiones de hombres buenos consignarán, por separa: 
do, las tasaciones de los terrenos cuyo valor sea inferior a trescientos pe-. 
sos ($ 300), a fin de que su importe total sea consignado a la orden del In- 9 
tendente respectivo. O 

Art. 12. Cuando se trate de pequeños propietarios de escasos recursos, a 
el Intendente podrá exonerarlos de los gastos de derechos notariales, de E 
conservador y demas que origine la trasmisión de la propiedad a favor del Y 
Fisco, los cuales serán cubiertos por la Intendencia con. los fondos que a 
este efecto se les entregue. 

Art. 13. Las indemnizaciones de Palo de menos de cien pesos ($ 100), 
podrán pagarse sin sujeción a los trámites establecidos y con sólo una in=. 
formación en que se acredite la propiedad del terreno expropiado. 0 

En caso necesario, el Intendente pedirá: informe al 1 ingeniero. de la 
obra o al promotor fiscal respectivo. 

Art. 14. La tramitación de todas las solicitudes de pago, compr endi- 
das en este Reglamento, se hará de oficio por los Funcionarios señalados 
en los artículos anteriores. : 

Tómese razón, comuniquese e insértese en el Boletín de las Leyes y 
Decr etos del Gobrerno.—Kiesco. —Joaquén Villarmo. 


Por decreto N.” 387 de Abril 27 de 1923 se dispone plena las disposiciones del 
reglamento que precede a los casos de expropiación de terrenos o construcción de ser- 
vidambres para canales de regadío. ? eN 
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Se designa al Director de Obras Públicas como representante del 
Fisco en las gestiones de expropiación 


Núm. 1,547.—Santiago, 27 de Julio de 1904. —Vista la nota que pre- 
cede, lo dispuesto en el artículo 1,090, del Código de Procedimiento Civil, 
y teniendo presente: 

Que conviene determinar la autoridad a quien corresponda gestionar 
la expropiación de los terrenos que se necesiten para la construceión de 
los ferrocarriles y demas obras públicas que se construyan por cuenta del 
Estado, Decreto: 

Desígnase con este objeto como representante del Fisco al Director 
General de Obras Públicas 

El expresado funcionario ejercerá por sí mismo o por intermedio de 
los empleados de su dependencia, las funciones que por el presente decreto 
le correspondan, pudiendo solicitar cuando lo estime conveniente, el auxi- 
lio de los promotores fiscales respectivos. 

Tómese razón, comuníquese y publiquese.—R1iesco.—Anfión Muñoz. 


Informe sobre entrega de terrenos a los contratistas 


Núm. 54.—Santiago, 27 de Agosto de 1907.—Señor Director General: 
Siempre que en un contrato de obras públicas no se haya fijado la fecha 
inicial del plazo que debe regir para el contratista en la ejecución de los 
trabajos, deben seguirse las reglas generales establecidas para este caso en 


el Reglamento. 


A virtud de lo dispuesto en el artículo 24, en los contratos de líneas 
férreas y de cualquiera otra obra cuya terminación exija un plazo mayor 


. de un año, el plazo corre para el contratista desde el día en que haya reci- 


bido el trazado o bien los puntos de ubicación y nivel de una de las sec- 
ciones en que esté dividida la obra. 

Conjuntamente con la entrega del trazado la: Dirección debe poner al 
contratista en posesión de los terrenos necesarios para construir la respec- 


tiva sección de la obra contratada. 


Algunos contratistas han pretendido dar a esta obligación un alcance 


que en realidad no tiene, suponiendo que los plazos no corren para ellos 
mientras el Fisco no adquiera legalmente la propiedad de los terrenos. 


Para que el contratista pueda ejecutar las obras que le están enco- 
mendadas sólo necesita la posesión material y tranquila del terreno para 
los efectos del trabajo. En los terrenos de propiedad fiscal, la entrega de 
ellos al contratista no presenta dificultades en la practica. 

Sin embargo, suele suceder que los trabajos de ejecución de una obra 
se inician prematuramente antes de que el Fisco hava adquirido jurídica- 
mente el domiuio de los terrenos cuya expropiación ha sido autorizada por 


de la ley. 


e lentitud del actual procedimiento de expropiación hace que este 


- caso ocurra con demasiada frecuencia. 
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Para evitar conflictos en la práctica, lo señores ingenieros encarga- 
dos de inspeccionar la ejecución de las obras deben paa en conforrni- 
dad a las reglas siguientes: 


1.2 La entrega que el Fisco debe hacer al contratista de los terrenos 


correspondiente a una sección, no exige la propiedad jurídica sino una 


simple posesión de hecho que permita A contratista la A tranqui- 


la de sus trabajos; 

2. Si la expropiación de un terreno por parte del Fisco no está aun 
legalménte consumada, debe obtenerse por escritura pública el consenti- 
miento amplio y expreso del propietario para hacer en su fundo todos los 
trabajos que la naturaleza de la obra exija; 


3.0 Si después de iniciados los trabajos de ejecución un contratista. 


es perturbado por la oposición de un propietario, la fecha inicial del pla- 
zo no se modifica por este solo hecho. Si por causa de esta oposición el 
contratista se ve paralizado en sus trabajos, tendrá derecho a un aumen- 
to de plazo por un tiempo equivalente al que haya durado la paralización; 
4.2 Cuando un contratista se vea perturbado para trabajar'en cierta 
extensión de terreno no está autorizado por este solo motivo para suspen- 
der los trabajos en el resto de la obra, a menos que el obstáculo sea de tal 
naturaleza que no pueda continuarlos, en conformidad a las reglas del arte. 
Observación final. —En todo caso y como regla general de administra- 
ción, el infrascrito considera preferibie que ántes de contratar la ejecución 
de una obra se lleve a efecto la expropiación de los terrenos y se pague 
oportunamente a los propietarios. —Saluda a Ud.—JuAn A. BARRIGA. 


Forma en que deben hacerse las tasaciones 


Santiago, 15 de Diciembre de 1909.—Núm. 2 2 pre- 


sente: 


do Que lá ley de 18 de Junio de 1857, dispone en su artículo 2.2 que : 


los bombres buenos harán la estimación de los terrenos que se trate de 
expropiar para la construcción de ferrocarriles y demás obras públicas, 
sin considerar las ventajas que a dichos terrenos les dé o haya ede la 
obra y no por su valor actual; y 

2.0 Que hay conveniencia en que estas comisiones avalúen las pro- 
piedades rurales por hectáreas y no por metros como ha sucedido en va- 
rios casos, Decreto: E 

Los Intendentes impartirán las siguientes instrucciones a las comi- 
siones de hombres buenos que nombren para tasar los terrenos destinados 
a la construcción de líneas férreas y otras obras públicas: 

1.2 La tasación de los terrenos se hará sin considerar las stas 
que les dé o haya dado la obra, conforme lo dispone la ley de 18 de Ju- 


nio de 1857. Los hombres buenos indicarán por separado en su informe, 
el precio de los terrenos tasados de acuerdo con las disposiciones de la 
ley, y el mayor valor adquirido por éstos, en vista de las ventajas que 
les da o haya dado la obra que se trata de construir mediante la expro- 


plación; 


Qi 
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2,2 Los hombres buenos informarán separadamente si la expropiación 
causa o nó perjuicios; 

3.2 En caso de que la expropiación cause perjuicios, expresarán de- 
talladamente su naturaleza y valor; y 
| 4.2 Las propiedades rurales se tasarán por hectáreas, y por metros 
únicamente las que se encuentren situadas dentro de los límites de las po- 
blaciones. : 

Tómese razón, comuníquese y publiíquese.—Moxrtr.— Eduardo Dé- 
lano. | 


A co a Me a A 


Publicación de los cuadros de avalúo 


Circ. Núm. 886.—Santiago, 23 de Junio de 1910.—El Director de 
Obras Públicas, en nota Núm. 2 111, de fecha 18 del actual, dice a este 
Ministero lo que sigue:  - 

«A fin de que la tasación de los terrenos que se expropian en confor- 
« midad a la ley de 1857 llegue a conocimiento de los interesados y sin 
perjuicio de la notificación que debe hacérseles por un empleado de po- 
licía, ruego a Ú. $. se sirva disponer que los señores Intendentes y (Gro- 
bernadores hagan publicar por tres veces, en un periódico del departa- 
mento, el cuadro de avalúos, inmediatamente despues que el Supremo 
Gobierno haya consignado los fondos destinados al efecto. » 
| Lo que transcribo a V. S. para su conocimiento y fines consiguientes, 
- debiendo enviarse a este Departamento la cuenta de los avisos para su 
cancelación. 

b Dios guarde a V. S.—EnuarDo DéLAaNo.—A los Intendentes. 


RAR R KK A RA 


Fijación previa de los honorarios de los tasadores 


Santiago, 18 de Julio de 1911.—Núm. 3 292. —Señor Intendente: 

La fijación del honorario que debe pagarse a los peritos que formen 
la comisión de Hombres Buenos, ha dado lugar en la práctica a serias di- 
dificultades que esta Dirección ha tratado de prevenir en diversas o0ca- 
siones. 
a En la mayor parte de los casos estos honorarios han resultado excesl- 
vos en relación al trabajo verdaderamente ejecutado por los peritos. 

El avalúo de los terrenos y de la propiedad urbana, es una operación 
relativamente fácil, cuando no se trata de propiedades situadas a enorme 
distancia y siempre que no imponga viajes difíciles y costosos. 

Me Hay, pues, evidente conveniencia en que los honorarios sean fijados 
de antemano entre el señor Intendente y los peritos, oyendo a la Dirección 
de Obras Públicas, como lo disponen las instrucciones generales de 26 de 
Octubre de 1895. 

| Los peritos suelen alegar en su favor que a veces se ven obligados a 
y! emensurar los terrenos ; Pero esta observación carece de onto 
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cesario rectificar las mensuras, esta operación se haría por los ingenieros 
que tienen a su cargo las obras que deben construirse en los terrenos ex- 
proplados. | 

No hay, pues, motivo justificado para que los peritos se resistan a 
fijar. previamente la remuneración que les corresponda sobre un trabajo 
cuya importancia puede apreciarse exactamente antes de realizarlo. 

Esperando que US. se digne apreciar debidamente las razones que 
dejo expuestas, esta Dirección confía en que pueda procederse en adelante 
en la forma indicada, que tiende a resguardar los intereses fiscales con la 
eficaz cooperación de US. 

Dios guarde a US.—Enr1queE DóLt R. 


El honorario de peritos en la tramitación judicial 
de expropiaciones debe fijarse por el juez de la causa 


Señor Ministro: El señor Juez Letrado de Valdivia remite a US. copia 
autorizada de los escritos y providencias recaídas en las presentaciones 
hechas por los señores Luis Court L. y René Sanz F., peritos nombrados 
para avaluar diversos lotes de terrenos ordenados expropiar. 

Los interesados se han limitado a pedir que el honorario fijado por 
ellos sea puesto en conocimiento de los interesados y se tenga por aproba- 
do, sino se objeta dentro de tercero día. 

Este procedimiento no es aceptable por lo que al Fisco se refiere. El 
honorario de los peritos debe ser fijado por el Juez de la causa, tomando 


en consideración los antecedentes que estime necesarios, en un auto que 


si no es apelado debe ser consultado a la lltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago. Es esta la práctica ya uniformemente aceptada, única que se 
ajusta a las disposiciones legales. 

Dados estos antecedentes, no creemos que US. deba dar cumplimien- 
to a las resoluciones enviadas al Ministerio en el oficio que motiva este 
dictamen. | 

Consejo de Defensa Fiscal, 4 de Octubre de 1913.—Aliro Parga.— 
Carlos Estévez G+.—Marco A. de la Cuadra.—Arturo Ureta.—Juli Reyes 
Lavalle.—Juan E. Montero. —I. Vásquez G.—Aurelzo rat Carva: 
llo.—E. Auger.—B. Solar Avaria. 
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- Instrucciones generales para el estudio de nuevas líneas férreas 


I.— INSTRUCCIONES PARA LOS INGENIEROS ENCARGADOS DE PRACTICAR 
RECONOCIMIENTOS PARA LOS ESTUDIOS DE NUEVAS LÍNEAS FÉRREAS 


D; Artículo 1.2 El ingeniero debe reconocer personalmente los diferen- 
tes caminos entre los puntos fijados por la Dirección General de Obras Pú- 
blicas, antes de proceder a las operaciones instrumentales. 

Este reconocimiento debe hacerse extensivo a los trozos de las líneas 
férreas adyacentes ya construídas, o que puedan serlo posteriormente, y 
con las cuales debería empalmar el ferrocarril de que se trata. 

Art, 2.2 El reconocimiento instrumental de los trazados considerados 
posibles, en vista de los reconocimientos anteriores, se hará tendiendo una 
poligonal taquimétrica entre los puntos extremos y por todas las rutas 
escogidas. Los ángulos de esta poligonal se leerán.referidos al norte mag- 
nético y se anotarán en la cartera de Taquimetría, dibujando en ella un 
croquis a grandes rasgos de la región vecina, con las dificultades mas im- 
- portantes. 
Art. 3.2 La poligonal será referida al norte astronómico en cada cam- 
_pamento. El operador podrá elegir el método que estime mas conveniente. 
¡Se recomienda el método por digresiones mxáimae de estrellas cireumpo- 
lares, como el mas sencillo y el mas exacto. 
| Cada 10 kilómetros, por ejemplo, y en puntos expectables de la poli- 
-gonal!, se dirigirán visuales a las cumbres y portezuelos importantes de los 
. encadenamientos de los cerros, anotando los ángulos horizontales y verti- 
cales de cada observación. 
Art. 4.2 Se formará un plano general en escala de 1: 100 000 u otra 
conveniente, de los diversos reconocimientos practicados, completándolo 
con los datos que sea posible obtener de la Inspección General de Greo- 
grafía y Minas, de la Comisión de Límites, Oficina Hidrográfica, Estado 
Mayor, planos de particulares, etc. Se anotará en dicho plano los pueblos, 
-—Usinas, etc., a que el ferrocarril pueda servir. Se dibujará en el mismo 
ezo y a grandes rasgos las ondulaciones del terreno, los cursos de agua 
de importancia, caminos, etc. Este plano abarcará todo el radio de atrac- 
ción del ferrocarril. 
po Art. 5. Se formará un perfil general de los diversos iecias en es- 
cala H=1 : 100 000 y escala V==1 : 10 000. 

Art, 6.2 Se acompañará a los planos indicados mas arriba, un informe 
- ilustrativo de los diferentes reconocimientos practicados, completándolo 
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con el estudio comparativo de los diferentes trazados, bajo el punto de vis: 
ta técnico y comercial. 

Art. 7.2 Auexo a la memoria se acompañará, ademas el costo dd re- 
conocimiento, tomando en cuenta los sueldos del personai técnico y del 
personal a jornal, y aún aquellos que no se hayan hecho directamente a 
fin de establecer su costo exacto. | 

Art. 8.2 Todos estos documentos seran- entregados al Inspector Grene- 

ral, quien otorgará el recibo correspondiente. 

Art. 9.2 Si ademas del reconocimiento deben iniciarse los estudios 
preparatorios para la formación de ante-proyecto, y si entre los puntos fija: 
dos se presenta una solución clara y única, el ingeniero jefe procederá a 
ejecutar dichos estudios desde el primer momento, dando cuenta inmedia- 
ta a la Dirección General. 


a O. PARA LOS ÍNGENIEROS ENCARGADOS DE PRACTICAR 
ESTUDIOS PRELIMINARES DE FERROCARRILES 


Art. 10. 4) Estudios en el terreno.—El ingeniero seguirá la ruta indi- 


cada por la Dirección General de Obras Públicas, conformándose a las nor- 
mas de construcción e instrucciones dadas por la Dirección. 
Art. 11. Las operaciones en el terreno comprenderán: 


a) Colocación de los vértices de la poligonal. Tanto éstos como los. 


puntos de referencias se colocarán sobre estacones sólidamente enterra- 
dos, trozos de rieles, o rocas, etc., de modo que queden lo mas fijos posl- 


bles. Iran pintados o numer ados. La distancia de dos vértices consecuti-. 


vos no debe exceder de 300 metros. 
b) Yl croquis, que contendrá las indicaciones siguientes: 
El eje de la poligonal, marcado en rojo; 
Los puntos obse: vados, con sus letras o números respectivos; 
Los ríos; esteros, canales, etc., marcados con azul; 
Los caminos, casas, deslindes, viñedos, etc., marcados con negro; 


Los nombres de caminos, cursos de agua, propietarios, comunas de- 


partamentos y provincias, etc.; 


Calidad y valor del terreno atravesado, luz probable de las obras de 


arte, relieve aproximado del suelo y posición de los puntos de referen- 
cias. 

Se recomienda tomar especialmente todos aquellos puntos inamovibles 
que puedan facilitar el replanteo del eje rojo. 


c) El levantamiento del plano taquimétrico, conforme a las indicacio- 


nes del cróquis de una zona cuyo ancho podrá variar de 200 a 400 metros 


o mas, según las condiciones topográficas del terreno. 

Los ángulos horizontales seran leídos refiriéndolos al norte magnético 
de la primera estación. Se aproximarán al minuto los que forman dos ele- 
mentos consecutivos de la poligonal. Para los puntos de relleno, la aproxi- 
mación podrá hacerse de 5 en 5 minutos. 

Los ángulos verticales se aproximarán siempre al minuto. 


Las lecturas de miras se aproximarán al milímetro sobre los vértices 


y puntos de referencias, y al centímetro en los demas puntos. 
Los datos de E taquimetría se colocerán en la cartera correspon- 
diente. 
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d) La nivelación de los vértices y puntos de referencias, será hecha 
con nivel. La nivelación será siempre comprobada, admitiéndose una di- 
ferencia de 0,02 mtr. por kilómetro. 

La nivelación y comprobación se hará en la misma cartera, y las co- 
tas se calcularán en el terreno. 

e) Los puntos de referencia (PR) se establecerán del modo mas sólido 
posible, a distancias medias de un kilómetro unos de otros, inscribiéndose 
de un modo visible en cada nno la cota media obtenida por las dos nive- 
laciones y el número de orden que le corresponda. 

/) Las anotaciones siguientes. 
Valorización de expropiaciones y perjuicios; 
» de los roces, descepaduras, etc:; 

Clasificación de los terrenos atravesados para fijar el costo de las 
obras; 

Estimación de la profundidad de las fundaciones; 

Ubicación y capacidad de los pozos de lastre, canteras, obras de ladri- 
llos, depósito de arena y materiales de construcción en general; 

Ubicación probable de las estaciones, aguadas, etc; 

Estimación de los jornales de la localidad, número de operarios de 
que se podría disponer, etc,; 

Capacidad de los transportes de que se puede disponer para proveer 
las faenas; 

Datos que sea posible obtener sobre el tráfico probable de la línea. 

Art. 12. B) Trabajos en la oficina.—Cálculo de las carteras taquimé- 
tricas. Puede emplearse gráficos para los puntos de relleno. 

Se tomará como cota del punto de estación la que da el nivel, refi- 
riéndola siempre que sea posible al nivel del mar. 

Art. 13. Cálculo de coordenadas. 

Se harán las correspondientes a los vértices de la poligonal taquimé- 


, 


—trica, referidos a un sistema de ejes rectangulares, uno de los cuales ten- 
drá la dirección del meridiano magnético. 


Art. 14. Plano general en escala de 1:100 000, que contendrá las si- 


- gulentes indicaciones: 


a) Vrazado general de las líneas y sus dependencias, “anotando el ki- 


- lometraje cada cinco kilómetros; 


b) Cursos de aguas, ríos, esteros, canales, quebradas, etc.; 
c) Poblaciones, usinas de importancia, provincias, departamentos, co- 


' munes, etc.; 


dy Las ondulaciones generales del terreno; 
e) Todos los datos que puedan tomarse de cartas formadas por otras 


F) Las cotas de los puntos mas importantes, tanto las del proyecto 


. como las del terreno que puedan servir para justificar el trazado adop- 


tado. 


Art. 15. Perfil general de la rasante, en escala horizontal de 
1:100 000 y la vertical entre 1:1 000 y 1:5 000. 
Art. 16. Planos detallado a curvas de nivel, en escala de 1:2 000 con 


las indicaciones siguientes: 


a) Coloceción de los vértices, puntos de referencias y puntos de re- 
lleno, con sus cotas respectivas inscritas con tinta negra. Los vértices y 
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puntos de referencias llevarán su número de orden. En los puntos de re- 
lleno las cotas se inscribirán aproximánaolas al decímetro. 

b) Dibujo de todos los detalles levantados en el terreno. | 

c) Curvas de nivel de dos en dos metros, dibujadas con sepia. Las 
que correspondan a cada decena de metros de altura se dibujarán mas 
gruesas que las demás y se anotará en ellas, de distancia en distancia, la 
altura correspondiente. Se recomienda para el dibujo de las curvas a ni- 
vel el uso de un interpolador. 

d) Proyecto del eje rojo, con anotaciones del kilometraje de cien en 
cien metros, los radios, ángulos, desarrollos y tangentes de las curvas. 

e) La línea de pendientes en tinta roja y línea cortada. Esta se traza- 
rá sólo en terreno accidentado, donde servirá, tanto para proyectar el eje, 
como para justificarlo. 

J) Ubicación de todas las obras que se proyecten, siempre que su di- 
bujo no dañe la claridad del resto del plano. 4 

Art. 17. Perfil longitudinal tomado del plano a curvas de nivel, en - 
escala horizontal de 1: 4,000 y vertical de 1 :400, en el cual se indicará: 

a) Kilometraje; 

b) Rectas y curvas (indicando en metros solamente las longitudes, 
desarrollos y tangentes) y los ángulos en el centro de las curvas. 

c) Cotas del terreno y de la rasante; | 

d) Altura de cortes y terraplenes; 

J) Plano de comparación; 

9) Línea del terreno y de la rasante; 

h) Las diversas obras proyectadas; 

2) Los nombres de los ríos, esteros, canales, quebradas, caminos, pro: 
vincias, departamentos, comunas, propiedades, deslindes, ete.; 

q Puntos de referencia de nivel, con sus cotas, y distancias al eje 
rojo; : | 
L) Cubo de corte y terraplenes. 

Art. 18. Cubicaciones.—Las cubicaciones de las diferentes obras que 
se deban considerar se harán por métodos rápidos, y, en lo posible, dedu- 
ciéndolas de cuadros o gráficos. Estas comprenden; 

) Movimiento de tierras; 

Obras de artes menores; | 
Puentes; ) oS 
Túneles; AN 
Consolidación de cortes; | | 


LOA 


/) Defensa de terraplenes; 
Y) Desvios de aguas y fosas; 
h) Cierros; 
2) Telégrafos; 
7) Estaciones, sin comprender vías y desvíos, 
k) Edificios, fuera de las estaciones; 


a] 


) Expropiaciones; 

1) Roce y descepadura; 

n) Pasos a nivel, superiores e inferiores; 

o) Rieles y accesorios, cambios y cruzamientos; 
p) Durmientes, enrieladura y lastradura; 

q) Estimación de la serie de precios. 


E 
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m7 Art, 19. Ademas del plano y perfil general, plano a curvas de nivel 
y perfil longitudinal, se acompañará lo siguiente: 

a) Perfiles transversales donde sean indispensables; 

b) Especificación de los tipos adoptados para las diversas obras; 

c) Cuadro de abscisas y ordenadas de la poligonal; 

d) Cuadro de rectas y curvas; 

e) Cuadro de gradientes, pendientes y niveles; 

f') Todas las carteras originales del estudio. 

Art. 20. Memorza. —La Memoria que se acompañará al Proyecto de- 
- berá comprender: 

a) Descripción general del trazado; 

b) Razones que justifiquen la ubicación de la línea; 

c) Justificación de los radios y de las gradientes que sobrepasan a las 
- generales del terreno; 
| d) Recursos para la construcción, materiales, transportes y jornales; 

e) Ubicación de las estaciones; 
F) Tráfico probable aproximado; 

“ g) Justificación de las variaciones que se hicieren en los perfiles tipos. 
3 Art. 21. Presupuesto. —El presupuesto se hará por partidas que co- 
—rrespondan a las diversas obras cubicadas. 
3 Se estimarán en moneda corriente todas las obras y materiales, a ex- 
' cepción de los rieles y accesorios, superstructura metálica de los puentes 
- mayores, tornamesas y grúas de agua. 
Art. 22. Los planos y documentos se entregarán conforme lo indican 
las instrucciones generales. 


Ill. TrazaDo DEFINITIVO 


a Art. 23. A) Trabajos en el terreno.—Las comisiones encargadas de 
_estacar en el Tano un proyecto o DS deberán recibirse de los pla- 


; Art. 24. Comenzará por colocar en el terreno el eje rojo del antepro- 
Bacto, fijando los vértices con dea de madera, trozos de rieles u otro 


Medidos los ángulos por repetición o reiteración, se procederá a fijar 
los principios y fines de curvas y los puntos medios de ellas (P. C., F. C,, 
Moo de un modo sólido. En seguida se colocarán las estacas del trazado, 


| Meta de acero o con E nivelada, donde sea necesario. Se colocarán, 
ademas, estacas intermedias en los puntos donde sea DESTA levantar per- 
files transversales o referir planos especiales. 

En cada punto del estacado se colocarán dos estacas: una de punto 
%e pequeñas dimensiones, que irá enterrada al nivel del suelo, y otra de 
pesto: colocando ésta siempre del mismo lado y a igual distancia de la 
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primera. Las estacas se numerarán con pintura o a fuego, con una cifra 


que indique su distancia al O kilómetro; se colocará un estacón con el nú- 


mero correspondiente. : 

Art. 25. El:1 seda encargado del estacado llevará las carteras si- 
guientes: 

a) Cartera de estacado.—En esta cartera se marcará en la forma indi- 
cada en el tipo respectivo, cada una de las estacas que haya sido colocada. 
Una copia de esta cartera en hojas sueltas será pasada al encargado del 
perfil longitudinal y al de los perfiles transversales; 

b) Cartera de curvas.—Esta llevará conforme al tipo respectivo, ano- 
tando en ella el número de orden y sentido de la curva, el ángulo del vér- 
tice, el radio de la curva, la oa de las tangentes, secantes y desarro- 
llos, el kilometraje del Pp. C., M. G. y FE. C., los rumbos magnéticos de las 
alineaciones y todas las conos que hayan servido para estacar la 
CUrva. | 

En la misma cartera (2.? parte) se hará un croquis que indique la po- 


sición de las balizas que han de servir para determinar, en caso de: E 


da, las estacas de los vértices o de los P. €. y F. C. / 

La tercera parte de la cartera (observaciones) está destinada a las ope- 
raciones suplementarias que, por su índole, no tengan cabida en el formu- 
lario general indicado en las primeras partes. 

c) Cartera de topografía.—Esta cartera podrá ser llevada por un en: 
cargado especial; se indicará en ella: , 

1.0 Las líneas naturales del terreno: quebradas, esteros, ríos, ondula- 
ciones del terreno, etc.; 

2.0 Las construcciones existentes: clerros, caminos, “edificios, cana- 
les, ete.; 
| 3.2 Los datos necesarios para fijar las expropiaciones y roces: deslin 

des, nombres de las propiedades, propietarios, departamentos, provincias, 
calidad del suelo, planteles, bosques, ete.; 

4.2 La luz probable de las obras de arte, terrenos inundables, etc., la 
naturaleza y ancho de los caminos, etc. 

Las medidas irán referidas al eje rojo y el a de la zona levantada 
debe ser tal que permita proyectar dentro de ellas todas las obras del fe- 
rrocarril. 

Art. 26. Perfil longitudinal.—El encargado del perfil longitudinal ni- 
velará todas las estacas fijadas en la cartera del estacado, como igualmente 


los P. R., los perfiles de los cursos de agua, anotando sus aguas máximas 


y mínimas, los perfiles de los caminos y vías atravesadas por el eje rojo, etc. 


La nivelación de todas las estacas y P. R. será comprobada por una - 
segunda nivelación, que se inscribirá en la misma cartera, no aceptándose 
una diferencia mayor de 0,02 metros por kilómetro entre las dos nivela- 


ciones, ni mayor de 0,01 metro entre dos estacas consecutivas. 


Los P. R. se colocarán sobre puntos inamovibles, como los vértices, y 
llevarán pintados el número de orden y la cota correspondiente. Se fijará 
su posición respecto del eje de la línea. Irán espaciados unos de otros 500 
metros a lo mas, y su ubicación se elegirá de modo que no puedan ser re- 
movidos por los trabajos de construcción, procurando colocarlos cerca de 


las obras de arte o grandes obras de tierra. 


ad 
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En la columna «Observaciones» se llevará un croquis del perfil lon- 
gitudinal. indicando en él los mismos datos de que se trata en la «Carte- 
-, ra de Topografía», cuando se encuentren en el eje. 
| Art. 27. El encargado del perfil longitudinal hará practicar los son- 
-dajes que sean necesarios y anotará en la cartera correspondiente la clase 
de terreno atravesado, sea el aparente en la superficie, sea el que indiquen 
los sondajes. 

Los sondajes se practicarán en los cortes y en los puntos donde sea 
necesario establecer fundaciones, alcantarillas, puentes, muros de conten- 

ción, etc. 

Se fijará su ubicación y se hará un croquis del corte geológico. 

Art. 28. Perfiles trasversales.—Los perfiles trasversales se tomarán 
normalmente al eje con todas las estacas indicadas en la copia del esta- 
cado, y con las longitudes que allí se indiquen. 

La nivelación se llevará en la cartera de perfiles, sea que se hagan a 
nivel, sea que se tomen a regla. 

En cada perfil se hará un croquis con las distancias parciales, indi- 
cando las acumuladas en la columna respectiva de la cartera; la derecha 
0 Izquierda se tomará colocándose en el. sentido dela numeración de las 
estacas. Dicho croquis contendrá las mismas indicaciones que el del perfil 
longitudinal. 

3 Sólo excepcionalmente podrá usarse el taquimetros para la nivelación 
de los perfiles trasversales. ; 

Art. 29. Perfiles especiales. —En cada quebrada, curso de agua, ca- 
mino, etc., se levantará un plano especial que tenga una longitud sufi- 
ciente a cada lado del eje, tomando ton cartabón y huincha los lados y 
-¿mgulos del polígono resultante. Se nivelará la línea resultante lo mismo 
que un perfil trasversal común. El croquis contendrá los datos del plano 
y los del perfil. 

En lo posible, se seguirá en todos los perfiles trasversales, comunes 
y especiales, el orden de la numeración para levantarlos e inscribirlos en 
la cartera. Si posteriormente fuese nivelado algún perfil intermedio en 
Otra cartera, se anotará esta circunstancia en aquella donde debió ser ins- 
-Cripto y en la página correspondiente. De este modo será fácil encontrar 
en las carteras los perfiles que se busquen. 

y Art. 30. Datos suplementarios.—En una cartera común se anotara 
por el ingeniero jefe los datos referentes al establecimiento y capacidad 
de las canteras, pozos de lastre, etc., y los que sirven para fijar el precio 
de las obras y demás bases del proyecto, cono igualmente las indicaciones 
q que le sirvan para controlar los datos ae las diversas secciones de la co- 


Art. 31. Modificaciones.—El ingeniero en jefe está autorizado para 
hacer en el terreno las modificaciones de detalle que estime convenientes, 
Slempre que no se varíe con ellas las normas de la construcción, la com- 
posición de los trenes y que el trazado modificado no salge de la zona es- 
- tudiada en el ante-proyecto. En los demás casos, deberá pedir a la Direc: 
ción de Obras Públicas la autorización correspondiente. 


AA 


bs Art. 32. B)Trabajos de oficina.—Los trabajos de la oficina compren- 


- derán la confección de.los planos levantados y el proyecto de todas las 
$ | 


(35) 
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obras que deben ser construidas en la línea, o sección, las cubicaciones, 
especificaciones y presupuesto de las obras y la confección delas bases del 
- contrato respectivo. 

Art. 33. Se comenzará por calcular todas las: carteras y en seguida 
las coordenadas de los vértices del eje rojo. 

Art. 34. Los planos que deben acompañar a un prova Nia definitivo 
son los siguientes: 

1.0 Plano general del trazado, en escala l: 100 000, hecho como en el 
ante- -proyecto; 

2.0 Perfil general de trazado, en escalas 1: 100 000 y 1: 1.000 a 
1::5:000; 

TN Plano horizontal detallado; 

4.2 Perfil longitudinal; 

52 Perfiles transversales; 

6.2 Perfil centro gráfico del movimiento de tierra; 

1.2 Plano de cada una de las obras de arte; | ; 

8.2 Plano de cada uno de los muros de sostenimiento; 

9.0 Plano de cada uno de los drenajes, desvíos, de agua, ete.; 

10. Planos tipos de las obras que deben ser repetidas; perfiles de la 
vía, supertructura de la vía, cambios y cruzamientos, grúas hidráulicas, 
tornamesas, estanques, desagiles, drenes, edificios diversos, Clerros, pr 
tas, pasos a nivel, superstructura de puentes, ete,; 

11. Plano de las fundaciones o partes variables de las UEE enuncia- 
das en el número anterior; 

12. Plano de las estaciones. 

Art. 35. Plano horizontal.—El plano horizontal se dibujará. en dedala 
de 1: 2000 y contendrá los datos siguientes: 

a) El eje del trazado con su kilometraje, longitnd de las rectas, E 
rrollo, tangentes, radios y ángulos al centro de las curvas; 


) Los detalles levantados en la topografía, perfiles y planos espe: 


ciales; 

0) Las obras proyectadas, pies de chaflán, límites de la zona de ex- 
propiaciones, las estaciones con sus correspondientes desvíos y edificios, 
etc. Los cortes irán pintados de amarillo, los terraplenes de rojo y de los 
mismos colores con hachurado, los empréstitos y depósitos de tierra; 

d) Las canteras,: pozos de lastre, etc., que deban ser expropiados O 
cedidos para la construcción de la línea. 

Art. 36. Perfil longitudinal. —Se dibujará como en el ante- -proyecto, 
anutando, además, el cubo de los cortes y terraplenes. Las escalas eS 
de 1: 4000 y 1: 400 y sólo se colocarán las cotas de 20 en 20 metros; 
los demás puntos sólo se dibujará el perfil del terreno. Se nacribnia aa 
más, el cubo correspondiente a cada corte o terraplén. 


Art. 37. Perfiles transversales—Se dibujarán en escala de UE 200, A 
Inscribiendo la superficie correspondiente. . Cada perfil llevará el número 


de la estaca correspondiente, o colocarse los kilómetros en el en- 
cabezamiento de cada páginal 


Art. 38 El perfil centro-gráfico se hará en escala de 1: 2 000 para las 


longitudes y de 0,001 a 0,005 por metro cuadrado de sección, para las a!- 
turas. En él se indicarán los cubos totales y distribución, tomando en cuen- 
ta el aumento de volúmen probable de las tierras. A 


Ú 


A ins 
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Art. 39. Obras de arte.—Se dibujará un plano especial para cada una 
. de las obras de arte que comprenderá: 

a) Un plano en situación, en escala de 1: 100 a 1:200, acotado, y 
con la planta de la obra y desviaciones a que hubiere lugar; 

b) Un trozo suficiente de perfil longitudinal, en la misma escala, con 

la ubicación de la obra; 
| c) Perfil transversal de la línea, que contenga el longitudinal de la 
obra de arte, donde se anotará las cotas del terreno y formación, longitud. 
de la obra a la derecha y a la izquierda y cotas de entrada y salida; 

d) Sección longitudinal de la obra, inscribiendo en ella todas las di- 
-—mensiones, cotas, pendientes y especialmente los niveles de las fundacio- 
nes, arranques, asiento de las vigas, etc. La escala será de 1:20 a 1: 100. 
€) Plano horizontal! de la obra, a diversos niveles, con las acotaciones 
necesarias y en la misma escala anterior; | 

f? Plano y secciones diversas de las cabezas; 

y) Las secciones transversales que sean necesarias, suficientemente 
= acotadas; ; 

y h) Perfil longitudinal y transversal para las excavaciones; 

2) Cuadro que indique el cubo de las diversas obras de que consta el 
proyecto respectivo. ,> 

Art. 40. En forma bes a la de las obras de arte, se harán los e 
nos detallados de las obras diversas que se han inscrito en lós números $, 
9, 11, etc., del artículo 34. 

Los planos de puentes, estribos para éstos y muros de sostenimiento 
prada acompañados de los depurados respectivos, ' 

Art. 41. Planos de las estaciones.—Se hará en escala de 1,500 y con- 
nar: la colocación de la línea principal y desvíos con sus cambios y cru 
zamientos numerados: ubicación de los edificios, galpones, corrales, -Can- 
-— chas para metales, servicios de agua, etc., etc. | 
E Art. 42. El proyecto definitivo irá acompañado de los siguientes 
Cuadros: i 
: a) De coordenadas de los vértices; 

-—b) De rectas y curvas 
-c) De gradientes; 
-d) De expropiaciones; 
e) De estaciones y paraderos; 
2 f) De cubicación, movimiento de tierras, clasificación de éstas y dis- 
tancias de transportes; | | 
| 9) De alcantarillas, con la cubicación detallada de cada una; 
38 De cada una de las diversas clases de obras que se hubiere proyec- 
tado, con su cubicación respectiva, siguiendo el orden que se expresa a 
> continuación. 
1.2 Puentes: mayores; 
5 2.9 Túneles; 
3. Defensa de terraplenes y muros de sostenimiento; 
4.02 Defensa de cortes y muros de contención; 
-B.2 Desvíos de aguas; 
6.2 Desviación de caminos; 
7.2 Pasos a nivel; 
8.0 Cierros, puertas, etc.; 


O e ES 
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9.2 Material de la ía, línea y estaciones; 
10. Edificios y obras diversas (parte común a los diversos tipos); 
11. fd. id. fundaciones; y 
12. Obras especiales. 
Art. 43. Se formará una lista detallada de precios de las diversas cla 
ses de obra que figuren en el proyecto. 
Art. 44. Con los datos de la cubicación y de la serie de precios, se 


Ú 


formará el peo de la obra, que debe estar dividido en dos sec- 


ciones: 
a) aorta en oro de 18-d —(QQue comprende el costo de los rieles 


y accesorios, superstructura metálica de los puentes, tornamesas, erúas de - 


agua; y 

b) Presupuesto en moneda corriente.—Que comprende las demás obras 
o materiales proporcionados. 

Art. 45. Oada proyecto irá acompañado del folleto respectivo, que 
constará e las siguientes piezas: 


Primera parte.—Bases del contrato 


-1. Formularios para la propuesta; 

TI. Condiciones generales del contrato; 

TIT. Condiciones técnicas complementarias; 
IV. Lista de los planos de las obras; y 

V. Decreto de petición de propuestas. 


Segunda el te.— Documentos anexos 


l. Vemora descriptiva; 

II. Anexo de cubicación y especificaciones; y 

111. Presupuesto oficial. 

En la carátula se colocará el nombre de cada uno de los Ingenieros 
que hayan intervenido en el trabajo y su empleo respectivo. 

Art. 46. Entre los documentos anexos al folleto, no figurarán los cua: 
. drcs de expropiaciones, detalles de la cubicación de tierras, coordenadas 
de los vértices y, en general, aquellos que no sean útiles a la aprcación 
del contrato respectivo. 

El cuadro de expropiaciones se hará en seis ejemplares, cinco de los 


q 


cuales serán remitidos por conducto de la Dirección General, al señor Mi- A 


nistro del ramo, al Director de Obras Públicas, al Agente de Expropiatio- 


nes, al Intendente de la provincia y a la primera Inspección; el sexto que- | 


dará en el archivo de la línea. 


IV.—IwNsTRUCCIONES GENERALES PARA LOS |NGENIEROS JEFES DE 
LÍNEAS EN ESTUDIO 


Art, 47. A) Pla y Proyectos.—Todo proyecto será hecho en con- ñ 
formidad a las normas generales y particulares impuestas en las instruc- 
ciones escritas, que recibirá el ingeniero jefe en cada caso. Cuando, des- 
pues de reconocido el terreno, el ingeniero jefe observe que éste no per- 
mite adoptar alguna de las normas establecidas, propondrá a la Dirección * 
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General las variaciones a que hubiere lugar, justificando las nuevas nor- 
mas, pero no procederá a adoptarlas sin la aprobación previa de la Di- 
rección. 

Art. 48. Los proyectos de obras de arte, edificios, etc., etc., se harán 
en conformidad a los tipos respectivos del Album aprobado por la Direc- 
ción General. Si el terreno no permitiera adoptar alguno de estos tipos, se 
hará un proyecto especial y se le justificará. Esta circunstancia será ano- 
tada en la lista de planos con que ¡se remite cada proyecto de ferrocarril. 

Art. 49 Los planos se dibujarán en rollos de papel de 0,33 metro de 
altura y se doblarán despues, formando un cuaderno de 0,22 metro de 

ancho. Sólo el plano general en escala de 1: 100 000 puede hacerse de ma- 
yores dimensiones, pero en tal caso se acompañará con los demás planos 
- una copia en tela, plegada en el formato normal. 

El plano general y el plano de curvas a nivel o detallado, se dibuja- 
rán en papel blanco, los diversos perfiles se harán en papel cuadriculado 
y los proyectos de obras de arte, edificios, etc., en una u otra clase de papel. 

Jada plano llevará una carátula que indique su contenido y la escala 
| Mo cctiva. si es única: dicha carátula irá firmada por el ingeniero jefe. En 
el final del plano firmarán los ingenieros y dibujantes que hayan interve- 
nido en su confección y dibujo, con el visto bueno del ingeniero jefe. 

Art. 50. Los documentos que acompañan a un proyecto se entregarán 
' encuadernados. En los proyectos definitivos se encuadernarán por separa- 
- do, en un tomo los que corresponden al «Folleto» y en otro los demás. 
Art. 51. En la serie de precios se calculará para cada obra, un tanto 
por ciento para «Gastos Generales» y se añadirá un 10%, como utilidad 
- del contratista. 
Art. 52. Las diversas plezas que forman un proyecto serán entrega- 
das al Inspector Greneral de Ferrocarriles, otorgándose el recibo correspon: 

diente por el encargado del Archivo de la Inspección. 

Art. 53. B) Instrumento y métodos.—Los ingenieros están obligados 
A a tener en uso, taquímetros y respectivas miras, y los niveladores, niveles 
- de burbuja y anteojo, cartabón y miras. Estos instrumentos deberán ser 
previamente aceptados por el ingeniero jefe y verificados en su presencia 
al iniciar las operaciones y, a lo menos cada dos días, durante el curso de 
los trabajos. 
Se recomienda el uso de los instrumentos con A Opadida centesimal 
directa, con limbos verticales graduados para dar la distancia zenital, di- 
rectamente. 
Las características de cada instrumento Irán inscritas en las respecti- 
ls carteras. 
Art. 54. Las carteras usadas, según la índole del trabajo serán: 
1.2 De taquimetría; 
2.2 De nivelación, longitudinal y transversal; 
3.2 De topografía; 
4.0 De estacado; 
5.2 De curvas y balizas; y 
| 6.2 En blanco, para sondajes, anotaciones, etc. 
5 Cada cartera llevará una carátula correspondiente e 1rá Hrnda por 


É 


a el empleado que la haya llevado con el visto-bueno del ingeniero jefe. 


E - Art. 55. Los métodos usados para los diversos trabajos se ceñirán a 


por 
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las indicaciones de las carteras y formularios y a las instrucciones respec-. 
tivas. Se procurará tener siempre verificaciones de los o Eos | 
como por ejemplo: | de 

as En los ángulos horizontales de un oa tomando a. panuno azl- 
mutes por altura del Sol o formando polígonos con grandes o 
referidos al del trabajo; 

b) En las medidas a huincha, verificándolas a grandes rasgos con el e 
taquímetro; 04 

c) En las operaciones taquimétricas, tomando siempre las tres lectu- 3 
ras de los hilos y puntos de relleno en exceso; di 

d) En las nivelaciones, procurando que los perfiles transversales se. 
apoyen en dos 0,más estacas. | 


V.— TRAZADO Y PERFIL 


Normas generales para el estudio de líneas férreas y datos tendentes 


a facilitarlo 


DS e A e AE ISSN 


NORMAS Y TROCHAS 
DESIGNACIONES CDE — 
i 1,68 1,00 
Lineas de 1er. orden | 
Gradiente Máxima... 0... y 10m/m. 25 m/m 
Radios MÍNIMOS iaa tte RUSS ALOE 300 m 150 m 
Distancia mínima entre curvas y contra- ' 
CU VAS dio DO OS 60 m. 
Velocidades... arco do ió a 00 A AAA 
Linea de. 2.2 orden la | 
) / 

- Gradiente máxima....... ta ll) 10/10 0 OS 
Radlos in mos. ist de a a 200 naa E 
Distancia mínima entre curvas y contra- ; 

CUEVAS a O OO 40m. 
Velocidades............... a 40 Km. | 30 Km. 
Líneas de 3.er orden 
Gradiebte MAXIMA ra ca 25 1/m.| 35 m/m. 
Radios mínimos........ cata 1180 m. 20m. 
Distancia mínima entre curvas ay contra- a 
CUINA A , % 40 m. 20 mire 
Velocidades ui a 30 Km. 25 Km. 
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Los trazados cumplirán, en general, con las condiciones siguientes: 


será: 


» 


> 


En las Estaciones o paraderos: 


tivas; 


2,10 
2,40 
2,80 
2,60 


2,40. 


00D 0) 0) 0) 
DUQUOUOL OU) 


: punto de empalme; 
A e) En los trechos en que la línea corra por el thalweg de quebradas, 


y mantenerlo a un nivel superior de las creces máximas; 

| d) Establecer desvíos de seguridad en las pendientes continuas de 
Ml , . . , ” , . . . . 
más de 25 m/m., distribuidos según el criterio del ingeniero; 
, | 


So5sosS?2 


> 


» 


DN 


» 


» 


De 2,00 entre líneas de 


» 


» 


De 3, 50 entre líneas Ma 


» 


1,6 
1,6 
16 
1.0 
1,0 
0,6 


) 


OOO o Yu 


w 


o) 


» 


» 


a) La entrevía mínima de dos líneas férreas que corran paralelas 


La entrevía se medirá entre los rieles interiores de dos vías consecu- 


b) En los casos de establecer Dior pena se seguirá en lo posible pa- 
e Slomonte con las vías en un kilómetro, a fin de obtener el mayor campo 
de visibilidad, estableciendo al mismo tiempo una ligera rampa hacia el 


e) Los puentes mayores se emplazarán, siempre que sea posible, en 


- Ccategorla; 


tes de importancia; 


> 


> 


A 0 
3,er 
05 


22S 


3 er 
],er 
2 
3.er 


> 
Do) 


» 


» 


100 metros en línea de 1.* orden, trocha 1,68 


1,68 
1,68 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
0,60 
0,60 


la línea recta, conservándola en ambas entradas a éstos, a lo menos en: 


E f) Conservar un cita horizontal, a lo menos, de 150 metros de 
longitud, entre gradiente y pendiente, en las líneas de primer orden y de 
trocha de 1,68 m.; de 100 metros en las de trocha de 1,00 y de la misma 


y) Evitar cambios de pendientes a distancias menores de 400 metros, 
Mescepto en el caso anterior, cuando se trate de enlazar dos contrapendien- 
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h) Los niveles, pendientes y gradientes se dhazacód entre sí por ( CUr- $ 

vas verticales de 5,000 metros de radio mínimo; 5 
¿) Pendiente máxima de 4 milímetros por metro en las estaciones o 


paraderos. Siempre qa posible se les dejará a nivel entre A vo 
gradiente; es 
3) Los puentes de más de un tramo se conservarán siempre a nivel, 
el que se mantendrá en 20 metros, a lo menos, entre la entrada o > salida 
del puente y el principio o fin de la curva vertical; | | 
k) Gradiente de 8% u otra conveniente para: los desvíos de seguri- 
dad, conservando a la entrada de éstos 80 metros en horizontal; ; 
() En las estaciones o paraderos ubicados en curva, se adoptará radio 
minimo de: 
R=500 metros para trocha de 1,68 
R==300 1D NA » 1.00 
:-R=1000%.5 » » » 1.00 


VI.—CorTES 


| TRUCHAS 
DESIGNACIÓN | TA AA 
1,68 1,00 | 0,60 


Fosos 


Ancho de la plataforma, medido entre las Er 
4,40 LS 


aristas interiores de los fosos laterales....... 00D 
Profundidad.. SE ye (UETE 0,25 0.20 
Ancho en el la ax Ds a 0 0,25 -0,20 
Talud del lado de la plataforma... A 17d: 1/1 E 1/1 


Inclanación sobre la vertical de los 
de del corte 


En tierra ordinaria .......... 1/1 11 | 1/1 
En terreno esctajoso o duro, conglomerado c O | 
roca descompuesta y roca blanda.. ....... 2/3. 2/3 2/3 


En roca dura.. E a 1/2 172 o 
En Toca inalteralle por los ajentes atmos- i Sa 
féricos.. A o 1/4 1/4 1745 


| 


Se observarán las apo cibhes siguientes: 
a) Desde Copiapó al Norte, el ancho de los cortes se reducirá a 3,0 
metros para la trocha de 1,00 metro y a 2,50 para la de 0,60. Estos ancho! 
serán medidos entre los pies de los taludes del corte; 
b) El talud de los fosos del lado opuesto del riel, ceguirá la inclina 
ción del talud del corte; 
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c) El ancho total del corte al nivel de la plataforma se expresará por: 


En la trocha de 1,68......... 5,851-1,201-2<0,30 
» » » 1.00... Ei de 4 40+1,00+-2<0,15 
: 00160. 0 ,78+-0,80= 950,20 


y) Cuando por economía en el desmonte del corte o en la adquisición 
del terreno, se adopten cunetas de mampostería, los muros serán de pare- 
- des verticales con las dimensiones siguientes: 


P TROCHAS 
DIMENSIONES e eE ARS MENTOR DIT 
| 1,68 1,90 | 0,60 
: 
7 | 
- Espesor... le AO) 0,40 0,30 
- Altura hasta el mivel del TAS A E ON TO 0,65 0,93 
Ancho de la cuneta en el fondo. E e UL 2) 0,25 0,20 


En este caso el ancho total del corte al nivel de la plataforma será de: 


En la trocha de 1,68.. 4 057-0,5072<0,29 
» » » 1.00: PEO: 3,20+-0,507-2<0,25 
» » » 0,60........  2,10+0,407-2X<0,20 


k) Es la inclinación sobre la vertical de los taludes del corte que 
A podrá ser de 2/3, 1/1, 1/2 o de 1/4 según los casos; 

be 2) El perfil de la plataforma se hará en forma de lomo de toro, con 
' inclinación de 2% hacia los dos lados; 

' 3) La altura media en el eje no excederá de 20 metros; 

E le) Siun macizo inferior a 20 metros de altura por atravesar, es de 
A, roca descompuesta o de terreno suelto o movedizo, se podrá adoptar un 
corto túnel, haciendo el corte primero e inmediatemente después el tunel 
con bóveda de albañilería; 

| l) Las superficies de los taludes de los cortes serán perfectamente 
Mas: 

mm) Se modificará en el curso de la construcción la inclinación de los 
taludes en aquellos cortes en que se produjeran derrumbes o dieren mues- 
tras de producirse; 

1) El depósito proveniente de los cortes se colocará en el lugar indi- 
cado en el plano horizontal y el chaflán de ellos será arreglado de manera 
que presente una superficie regular; 

0) No se permitirá abrir chimeneas laterales en los cortes para la bo- 
tadura de tierras, sino en aquellos casos en que el ingeniero inspector dé 
la corr espondiente autorización. 
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VII —TerrAPLENES 


“TROCHAS E 0 
DESIGNA CIÓN ? AT | 
| 1,68 | 1,00 0,60 
Ancho de la plataforma. (Copiapó al Sur)... -5,58 | 440 2,18 | 
Aucho de la plataforma (Copiapó al Norte). ... 3,00 2,50 7 


( ' 
— + z - 4 


Los terraplenes, en general, cumplirán con las condiciones siguientes: 
a) La inclinación de los taludes será la de la formación natural, sin 
que pueda ser inferior a 3/2; | 

LY Si el terreno en que descansan tiene un declive mayor de 109, E 
labrarán escalones de 0,50 a 1'00 metro de altura, con Po inclinación 3 
hacia las paredes verticales; a Ke 

c) El pie de los que se encuentran amenazados por ríos, se protegerá 
contra las creces con defensas adecuedas; 

d) En la zona de Copiapó al Sur, o la altiva exceda de 20 me- 1 
tros, la capa superior será formada con materiales provenientes de los des- + 
montes que contengan bastante piedras, hasta un pen de uno a dos 
metros; 

e) La altura no excederá de 30 metros en los ejecutados con arena, 
lastre o rocas y de 15 metros en los de tierra; 4 

J) No permanecerán en éstos, troncos o raíces de árboles, siempre 

que su altura sea inferior a 5 metros; A 
9) Se les dará un exceso de altura para compensar y el asiento de las: 
tierras, exceso que será fijado por el ingeniero inspector; | 

h) 10s taludes concluídos presentarán una superficie perfectamente 
plana; 


2) Los formados de arena y que estén expuestos a las creces de los; 
ríos, se defenderán con revestimiento de piedras en seco o murallas, colo- + 
cando entre la arena y las piedras de defensa una capa de tierra gre- 
dosa o de ripio de las canteras, a lo menos de 1,50 metros de espesor, me- 
dido horizontalmente y perfectamente pisonados por capas horizontales de 
0,20 de altura; E 
3) Es extrictamente prohibido extraer del lecho de los ríos materiales E 

para terraplenes a una distancia menor de 40 metros, contados normal: Me 
mente a la vía; 23 
l) Los terraplenes formados de arena y que estén expuestos a fuertes 
vientos, se cubrirán con una capa de lastre o piedras de 0,50 de espesor 
mínimo; A 3 ; 
m) Los terraplenes de importancia serán constr uidos con todo su an 

cho, desde su principio; 0 
n) Los empréstitos para terraplenes se Hada en los o indicados DN 

en el plano horizontal y los taludes de ellos serán perfectamente arregla- 4 
dos, hasta presentar una superficie regular. A 


Distancia del chaflán interior dei pie del 


Inclinación de los cian 
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VI. —ZAnJASs DE DESAGUES 


En la zona que se extiende al Norte de Copiapó, los cortes no lleva- 
rán cunetas de desagiúes ni contrafosos, Del mismo modo, los terraplenes 
tampoco llevarán fosos al pie de ellos. 

En la zona de Copiapó al Sur, se observarán las disposiciones si- 
guientes: 

a) En los llanos donde la formación coincida con el terreno natural, 
la línea llevará zanjas de desagúes a ambos lados y tendrán las dimensio- 
nes siguientes: 


- Trochas 
DESIGNACIÓN E A PA E DA 

1,68 | 1,00 | 0,60 

Profundidad.. A Si e A US OO 0,25 0,20 

Ancho en el fondo .. 0,30 0,25 0,20 
Distancia del borde interior del chaflán del 

A ELA 0,50 0,40%P0:0.40 

Inclinación de los chaflanes del foso........ 1/1 1/1 | 1/1 


A 


b) Los terraplenes en falda de cerros o terrenos inclinados, llevarán 
zanjas al pie de ellos, del lado donde sube el terreno. Del mismo modo, 
los cortes llevarán contrafosos en la parte superior del chaflan más eleva- 
do y tendrá las dimensiones siguientes: 


Trochas 
DESIGNACIÓN A 
aia, | 1,68 | 100. | 0.60 
aa a ces 0.8061: 0,25: 3 0,30 
Ancho en el fondos tube 0,30 0,25 0,30 


terraplén o borde del corte.. 
178) 1/1 1/1 


1,00 1,00 1,00 


Las dimensiones anotadas se considerarán como mínimas, pudiendo 
aumentarlas o disminuirlas, según la naturaleza del terreno y cantidad de 
agua que debe recibir. 

Los cortes en roca llevarán contrafoso solamente cuando atraviesen 
pequeñas quebradas o inclinaciones del terreno donde se hace necesario 


desviar las aguas a fin de evitar que éstas caigan sobre la via. 
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c) El fondo y lado de las zanjas laterales se arreglarán e modo que 
permitan la rorlación de las aguas y eviten el derrumbe del terreno. 

d) El material extraído de las zanjas o contrafosos se depositará al 
pie de los terraplenes o formando caballeros entre los bordes del a 
de la zanja y del corte. ] 


Intervención del Consejo de Ferrocarriles en los proyectos de nuevas líneas 
(De la ley Núm. 2,846, Enero 26 de 1914) | , 


Art. 9.2 Al Consejo corresponderá informar en el plazo que el Go- 
bierno señale, acerca de la conveniencia de las nuevas líneas fiscales en 
proyecto, con relación a los servicios y gastos de la Empresa y en vista 
del estudio económico correspondiente, sobre la concesión de permisos 
- para coustruir líneas particulares y sobre los demás asuntos relativos a los 
intereses de los ferrocarriles que le sean sometidos por el Ministerio del 
ramo. 


Reglamento para la administración de las líneas férrreas 
en construcción 


Santiago, 21 de Enero de 1892 —He acordado y decreto el siguiente 
Reglamento para la administración de las líneas férreas en construcción: 


Il. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 


SS O A o 


Artículo 1.2 Disposiciones generales.—El ingeniero en jefe de cada 
línea es el jefe superior al cual están subordinados todos los empleados, y 
es responsable del cumplimiento de los reglamentos, órdenes e instruecio- 
nes que reciba de la Dirección General de Obras Públicas, de la correcta 
inversión de fondos y de la acertada ejecución de los trabajos. de 

Art. 2.2 La administración se dividirá en cuatro secciones, cada una 
a cargo de un jefe, bajo la dependencia del ingeniero en jefe, y con los 
auxiliares que las circunstancias de cada línea exijan. | 

Sección de Contaduría: Jefe, contador, primer empleado, cajero. 

Seccion de almacenes y depósitos: Jefe, guarda-almacenes. 

Sección de Muestranzas: Jefe de maestranza. 

Sección de Telégrafos: Jefe, inspector del telégrafo. | EY 

Los jefes de sección dependerán directamente de la Contaduría en 10 
concerniente a la contabilidad. , 

Art. 3.2 En relación a la ejecución de la obra, cada línea se idea dl 
en secciones, cuyo número y extensión serán relativos a la extensión total 8 
de la línea y a la importancia de las obras que contenga. 3 

Art. 4. Cada sección estará a cargo de un ingeniero como jefe inme- 
diato de ella y de todos sus empleados, quien obrará bajo las órdenes e 
instrucciones del ingeniero en jefe. :q 

Los ingenieros de sección tendrán la responsabilidad inmediata de. y 
todos los trabajos de su sección, € a en todos de tratos que Hen 


y 
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hagan, en los pagos y en el pedido de especies y materiales al almacén de 
la líneas que a su sección se refiera. 

Art. 5.2 En cada sección habrá uno o varios ingenieros ayudantes 
para vigilar la buena ejecución de los trabajos y, a las órdenes de éstos, el 
número de inspectores de obra necesarios para atenderlos. 

Art. 6.2 Cuando una inspección tuviere varias faenas que requieran 
una atención inmediata, se les pondrá capataces o cabos bajo la dependen- 
cia del inspector o del ingeniero ayudante. ' 

Art. 7.2 En ausencia o imposibilidad del ingeniero en jefe, lo reem- 
plazará el ingeniero de sección que él mismo designe, y a éste su respec- 
tivo ayudante. 

Art. 8.2 Empleados. —Requerirán nombramiento supremo los ingenie- 
ros, contadores, guarda-almacenes, jefes de maestranza, cajeros inspectores 
de telégrafos, inspectores de obras y sus respectivos auxiliares, debiendo 
rendir fianza a satisfacción de la Dirección del Tesoro por una suma igual 
al sueldo de dos años. 

Los demas empleados a sueldo mensual serán propuestos al Ministe- 
rio por la Dirección General del ramo, de acuerdo con el ingeniero en jefe 
de la línea respectiva en vista de las necesidades y por el tiempo que sean 
necesarios sus servicios. 
| ; Art. 9.2 Los empleados se sustituirán unos a otros, según la designa- 
ción que hicieren los jefes de sección, de acuerdo con el ingeniero en jefe 
] en los casos de enfermedad o ausencia imprevista, sin tener por eso dere- 
cho a mayor sueldo o gratificación. 

Art. 10. Ningún empleado podrá excusarse de servir los reemplazos 

que-le correspondan, ni de desempeñar las obligaciones que el jefe desig- 
ne, ni la asistencia extraordinaria que se ordene. ' 
| Art. 11. Toda petición o solicitud que los empleados deseen elevar al 
Supremo Gobierno referente al servicio o licencia, deberá hacerse por con- 
ducto del ingeniero en jefe, la que previamente informada por este fun- 
—clonario, se remitirá a la Dirección General de Obras Públicas. 
Art. 12. Los empleados que se ausentaren de su oficina o del lugar 
E de su residencia sin haber obtenido licencia para ello, no tendrán derecho 
a sueldo por los días que no asistan, pero cuando la ausencia inmotivada 
“pasare de una semana, el ingeniero en jefe podrá pedir la separación y 
proponer reemplazante. 

Art. 13. Las oficinas funcionarán seis horas diarias, sin , perjuicio del 
“servicio extraordinario que requieran los trabajos pendientes. 

Art. 14. Fondos.—Los fondos que se pongan en las tesorerías fiscales 
2 disposición del ingeniero en jefe, serán retirados a medida que sea ne- 
cesario para los pagos, cuidando mantener la menor cantidad posible en 
la caja de la línea. 

$ Art. 15. Queda estrictamente prohibido el retiro de fondos de tesore- 
ría, para ser depositados en cuenta corriente en los bancos a la orden de 
los ingenieros. 

Art. 16. Sólo se abrirá cuenta corriente con los bancos cuando el Su- 
- premo Gobierno lo autorice. 

E Art. 17. Los giros contra tesorerías serán suscritos por el ingeniero 
en jefe y por el contador, debiendo hacerse a la orden del cajero, del pro- 
$ or o del contratista que con ellos se pague. 
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Art. 18. Pedidos de especies.—Todas las especies, herramientas, ma- 
quinarias y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos serán 
pedidos a la Dirección del ramo con todos los datos ilustrativos del caso y 
con la anticipación necesaria para que ordene su adquisición por la «Agen- 
cia General de Provisión» (1) o en la forma que determine este Ministerio. 

Se exceptúan los artículos que deben adquirirse en la línea misma o en 
sus inmediaciones, como ladrillos, piedra, arena, etc., que serán comprados 
en licitación pública, previa autorización suprema, debiendo dometerse las. 
contratas a la aprobación de este Ministerio. | 

Art. 19. En el caso que la adquisición de los materiales, como ladri- 
llos, piedras, arena, etc., no haya sido prevista en tiempo y su empleo no 
admita retardo, se procederá a su compra en la cantidad estrictamente ne-. 
cesaria para salvar la urgencia, siempre que el valor de ellos no exceda de | 
cien pesos, y se recabará inmediatamente la aprobación del gasto. 014 

Art. 20. Sin previa autorización suprema y licitación pública, los in-= 
genieros no podrán celebrar contratos por trabajos cuyo valor exceda de 
quinientos pesos, debiendo en todo caso recabar la aprobación oprena 
por conducto de la Dirección General del ramo. | 

Art. 21. No serán de abono a las cuentas de las líneas, las especies 
que compren directamente los ingenieros, salvo aquellas a que se refiere el 
* artículo 19, de carácter urgente. Y 

Art, 22. La Agencia General remitirá quincenalmente. a cada línea 
factura por duplicado de las remesas efectuadas para que su valor, siendo. 
conforme, sea abonado a la cuenta «]dirección General de Obras ODNCaS 
especiales». 

Art. 23 Ajuste de salarios, obras y contratos.—Al fin de cada mes el . 
contador formará un cuadro general de los empleados a sueldo fijo en toda 
la línea, que en columnas sucesivas comprenda: nombre, empleo, fecha 
del nombramiento y sueldo, y por fin, distribución de los valores entre. 
las cuentas a que corr esponda recibir el car go. | 

Art. 24. El ajuste de trabajadores a jornal y a trato se hará por se- 
mana de trabajo, por dos semanas o por un mes, según sea la costumbre 
y los casos, y el pago se efectuará el Sábado inmediato al ajuste. 

Art. 25. Cuando a la fecha de un ajuste algunos trabajadores a trato 
no hayan terminado la obra contratada ni se haya medido la parte termi- 
nada, se les asignará en el estado de ajustes un abono provisional calcula- 
do en la proporción de dos tercios de los o correspondientes a los 3 
dias que hubieren trabajado. 

Art. 26. A los contratistas por obra o suministros de alguna impor- - 
tancia se les llevará cuenta personal en los libros generales de cada línea 
y se les hará anticipo en dinero. o especies, autorizados por el ingeniero de 
sección, en vista de la cantidad de obra efectuada o como exprese el con- 
trato. A los mismos contratistas se les hará abonos en su cuenta en vista 
de notas del mismo ingeniero, por obra completa o por sección de obra 
recibida o por entrega del artículo contratado en todo o en parte. os 
SAT6 2d, Inspección téenica.—En los libros generales se llevará cuenta - 
especial « los gastos que origine esta inspección. (Arts. 28 y 29. Dero- 
gados). z Ea o 


e AE » 


(1) Esta oficina ha sido reemplazada por la de «Almacenes y Depósitos», depen- 
diente de la contaduría de la Dirección de Obras Públicas. 10 
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Art. 30. Rendición de cuentas.—Cada linea remitirá a la Dirección Ge- 
neral, en los primeros días del mes, uya copia fiel del libro diario y del 
balance de prueba del Libro Mayor correspondiente al mes anterior, como 
igualmente una cuenta de inversión de fondos y especies y balance de las 
existencias en almacenes y depósitos, todo debidamente comprobado con 
las cuentas respectivas del mayor y autorizado por el ingeniero en jefe y 
contador. 

La cuenta de inversión se formará conforme al formulario que remi- 
tirá la Dirección a cada línea y deberá acompañarse con los duplicados de 
las cuentas, y la copia de los libros con los originales, sin perjuicio de los 
boletines de ingresos y de egresos a que se refiere el inciso 3. del ar- 
tículo 41. 

Art. 31. Mensualmente la Dirección General del ramo dará cuenta al 
Ministerio del atraso en la remisión de las cuentas en conformidad a las 
prescripciones del presente Reglamento. 

Art. 32. Comprobantes. —De toda cuenta se exigirá tres ejemplares; 

uno para el archivo de la línea y los restantes para acompañar a la copia 

del Libro Diario y cuenta de inversión a que se refiere el artículo 31. Di- 
chos comprobantes serán firmados por el contador, el cajero y visados por 
el ingeniero en jefe. 

h. Art. 33. No se efectuará ningún pago nl entrega de dinero, sino en 

- vista de documento escrito con el visto bueno del ingeniero en jefe y anota- 

ción del contador, designando la cuenta o cuentas a que deba cargarse el 
gasto. 

La entrega de materiales por el almacén, se hará en vista de orden 

- del ingeniero de sección, quien designará en la misma, la obra a que des- 

tina el material pedido, debiendo el interesado recabar el visto- bueno del 

- Ingeniero en jefe y anotación del contador. 

Art, 34. Correspondencia.—La correspondencia entre las líneas y la 

Dirección General de Obras Públicas, se llevará separadamente, bajo las 

Clasificaciones siguientes: 

: Dirección Técnica. 

Administración Económica. 

Art. 35.—Para la correspondencia concerniente a la admibistración 

económica hará de secretario del ingeniero el contador, y de consiguiente, 
tendrá a su cargo el archivo. 
; Art. 36. Los ingenieros en jefes de las líneas en construcción darán 
¿cuenta quincenalmente al Ministerio de Industrias y Obras Públicas por 
¿conducto de la Dirección del ramo, de la marcha de los trabajos en las res- 
pectivas líneas. 


. Il. —CoNTADURIA 


Art. 31. Esta Sección corre a. cargo del contador y del cajero. 

Corresponde al contador: » 

2 *1.2 Tener a su cargo la dirección interna de su oficina, cuidando de 

Que todas las órdenes que reciba del ingeniero en jefe sean cumplidas con- 

forme a las prescripciones del presente Reglamento, que los trabajos dé 
todas las secciones marchen al día y cerciorarse de si todos los empleados 


¿ejecutan lo que tienen a su cargo; 
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2.2 Informarse si los empleados: asisten a las oficinas, Ja ndb casal 3 
al ingeniero en jefe de las faltas, Le que adopte las medidas conye- Y 
nientes; o 
3.2 Suministrar todos los deis que le pida el jefe, cuidar AE las ope- Y 
raciones y. trabajos de oficina en cualquiera de las secciones se ejecuten 
con “precisión, e imponerse de la correspondencia entrada y despachada q 
para informar los procedimientos; | PS 
4.0 Revisar toda cuenta o documento, antes de su presentación a la | 
caja, anotando a la vez, al pie, la cuenta o cuentas a que deba cargarse el 
gasto; procediendo de igual manera respecto a toda orden de a que 
se gire sobre el Almacén o por trabajos y obras de la Maestranza; dd 
5.2 Diariamente pasará al diario y de éste al Mayor las operaciones 
ejecutadas por la caja y las que sean propiamente de Diario comprobán- 
dolas con los documentos respectivos que seran numerados on 
mente; ) 
6.2 Remitir mensualmente a la Contaduría de la Dirección copia del. 
Libro Diario, del balance de prueba del Mayor y de la cuenta de inver- 
sión COM SUS “comprobantes respectivos, como queda dispuesto en el ar-. 
tículo 31 del presente Reglamento; | : 
71.2 Concurrir a los arqueos de caja que practique el ingeniero, certi- 
ficando en el libro respectivo a la existencia encontrada; | 
8.2 Fuera de los libros de contabilidad, tendrá el contador los si- 
guientes: libros copiadores para la correspondencia con la a y para. 
los pedidos a la misma; 
9.2 Un libro para archivar la correspondencia ao 
10. Un libro para la copia de los contratos celebrados y cuyos origi- 
nales se reservarán en la caja; y | 
11. Un libro para anotar los nombramientos de empleados hechos 
por el Supremo Gobierno, con todos sus detalles de fecha, o em- 
pleo, sueldo y fiadores, según el artículo 8. | 
Art. 38. Se abrirán en los libros de las líneas las sictientas cuentas 
que se imponen de propia naturaleza: | 
Dirección General de Obras Públicas (fondos); 

» > > y». cuenta (especies); | 
Tesorería Fiscal de............; 
Caja; 

Almacenes y depósitos; 
Gastos de alm¿cenes; 
Fletes; 
Transportes; 
Expropiaciones; 
Oficina de ingenieros; i | 
Cajero, pagador (cuenta a cada uno), A De 
Cuentas personales (contratistas o deudores); | 
Sueldos de administración; 
Gastos generales; 
Id. de escritorio; eE 
ld. de maestrabza; | | 
Material de Maestranza; 
Inspección técnica; 
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Intereses y documentos; 
Herramientas en uso y devueltas; 
Muebles y útiles de oficina; 
Elementos de transporte; 

Máquinas de construcción en servicio; 

Locomotivas; 

Material rodante; 

Explotación (entradas); 

Gastos de explotación; 

Conservación de la vía; y 

Gastos de telégrafos. 

Art. 39. Para conocer el costo de las obras, se abrirán las siguientes 
cuentas: 

Línea telegráfica; 

Cortes; 

Terraplenes; 

Lastradura; 

Enrieladura; 

Cierro de línea; 

Alcantarillas; 

Puentes provisionales; 

Id. — definitivos; 
Túneles; 
Istaciones; 

- Edificios y corrales; y 

Casas de camineros, y las de tuda obra cuyo costo convenga conocer 
separadamente. 

Art. 40. Corresponde al cajero: 

1.2 Las responsabilidad y la cuenta del dinero efectivo, y de consi- 
guiente el cargo de los valores que por pedido o libramiento se obtenga 
- dela Dirección de Obras Públicas o de otra oficina; 

2.2 Llevar el libro de caja al día; 

3.2 Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 33 de este reglamento, 
dar recibo por todo pago o entrega de dinero hecho en caja, el cual lle- 
vará el seilo de la Dirección General, y expresara el número del recibo, 


la causa del pago, la cantidad, la persona quien lo hace y su fecha. 


En los egresos o salidas de caja, se exigirá a la persona a quien se 
efectúe el pago o entrega de fondos, el correspondiente recibo, dejando en 


los dos talones las anotaciones consiguientes. 


El primer talón de los boletines de ingreso y el recibo de egresos, se 
acompañarán como comprobantes de la partida del diario, y el segundo 
talón de ingresos y primero de egresos, se remitirán con la cuenta de in- 
versión, debiendo quedar para el archivo de la línea el tercero y segundo 
talón de ¡ Ingresos y de egresos, respectivamente; 

4.2 Llevar un libro especial para anotar los gastos menores que por 
gu escaso valor no tengan comprobación, y darle salida muensualmente en 
el libro de caja, previa copia visada por el ingeniero jete; 

9.2 Entregar los fondos necesarios a los ayudantes o cajeros pagado- 
Tes para jos pagos que sé efectúen fuera de la oficina, a los trabajadores 

[36] 
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y empleados de la línea, debiendo éstos rendir cuenta documentada in- 
mediatamente después de efectuado el pago. En caso de demora o de irre- 
gularidad en la cuenta rendida, el cajero dará parte por escrito inmediata: 
mente al ingeniero jefe, y la omisión de este aviso le hará responsable 
solidariamente con el cajero-pagador de las pérdidas que tales re 
dades ocasionen; 4 

6.2 Pagar personalmente a los trabajadores, uno a uno, y comprobar 
el pago bajo su firma puesta al pie de los eotados, o en su caso, la del 
azudante pagador, la del coniador o ingeniero de sección y la del alista- 
dor, todos los cuales presenciarán él pago; 

7.2 Dar entrada en su libro de caja por la cuenta de «jornales por 
pagar» a los valores que, una vez terminado el pago, hayan quedado sin 
pagarse; 

8.2 Anotar todo pago, aunque sea provisional, prohibiéndose en ab- 
soluto todo anticipo a cuenta de sueldo, para que en cualquier momento 
el saldo corresponda a la existencia efectiva en caja; 

9.0 Saldar y sellar el libro de caja al fin de cada mes, pasándolo al 
contador para su revisión, tanto en las operaciones numéricas como en la 
confrontación de las partidas inscritas, con los comprobantes a que se re- 
fieran; y . | 

10. Pasar diariamente al contador todos los documentos que hayan 
causado ingresos o egresos de caja, a fin de que asiente las partidas corres- - 
pondientes en el Diario. 

Art. 41..La Dirección General de Obras Públicas remitirá a las líneas 
en construcción una circular con instrucciones encaminadas a la manera 
de tratar cada una de las cuentas enumeradas en los artículos 39 y 40 a 
fin de uniformar la contabilidad. 


TII.—ALMACENES Y DEPÓSITOS 


Art. 42. Corre a cargo de esta sección la recepción, conservación y 
distribución de todo género de especies, cualquiera que sea su proceden: 
cia, importancia y objeto. 

En consecuencia, corre tambien a su cargo la remesa y transporte de 
cuanto sea necesario en los distintos puntos de la línea y la cuenta y con- 
servación de los elementos de transporte, como animales, carretas, ape- 
ros, etc. ? N 
Art. 43. Disposiciones generales. —El nerd alado y sus ayudan- 
tes tendrán sus escritorios en el mismo almacén, y no podrán separarse 
de él durante las horas de servicio, salvo que diligencias exteriores lo A 
exijan. 3 

Art. 44. El almacén permanecerá abierto diariamente durante las! 
horas establecidas para el trabajo ordinario de faenas y talleres. Se a 
los domingos y días de fiesta, cuando el servicio lo requiera. z 

Art. 45. El almacén tendrá sucursales o depósitos en los puntos de 
la línea que el ingeniero en jefe determine, a cargo de un empleado espe- 
cial; pero cuando la sucursal sea de escaso movimiento, correrá a cargo | 
del Inspector de otra mas inmediata. : E 

Art. 46. Se procurará que las sucursales no tengan existencias sino | 
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en la cantidad indispensable para no atrasar los trabajos, con el objeto 
principal de que sea fácil hacer una cuenta, inventario o balance. 
| Art. 41. Contabilidad de almacenes.—Corresponde al guarda-alma- 
cenes: | 
1. Confrontar las guías, boletos y facturas originales que le remita 
el contador, con las especies recibidas, y estando conforme dejará copia 
en sus libros, devolviendo a la Contaduría los documentos mencionados 
COn Sus recibos u observaciones, a fin de que forme el cargo correspon: 
- diente; 
| 2.0 Dar entrada a la vez que salida en los libros de almacén, a los 
artículos que al recibirse pasen directamente a consumo inmediato o a 
destino especial, formando el cargo a la cuenta o cuentas que corres- 
| -ponda; 
3.2 Hacer entrega de especies sólo en vista de orden escrita, firmada 
¿por el ingeniero de sección, y llevando, además, el visto-bueno del i inge- 
niero en jefe y anotación del contador con imputación a la cuenta o cuen- 
tas a que deberá cargarse la mercadería salida de almacenes; 
E o Exigir recibo por las especies que entregue; 
o Hacer las remesas a las sucursales, acompañadas de UatASA y fac- 


e 


ia 


E 0 

05 Ordenar: a e sucursales remitan semanalmente notas de las en- 
—tregas que hagan en la línea, para que su valor se cargue a las cuentas 
- correspondientes; 

3 7.2 Pasar a la Contaduria semanalmente cuenta general que com- 
prenda las salidas de almacén, reuniendo bajo el título de cada cuenta 
todas las partidas con el valor que le corresponda, procediendo de igual 
"manera respecto de las entregas efectuadas en las líneas por las sucur- 
- sales; - 

8.2 La cuenta de los gastos de almacén, de transporte v la nota de 
los artículos que convenga pedir a la Dirección General de Óbras Públi- 
cas, en vista de las existencias y consumo calculado que pasará semanal- 
mente a la Contaduría; 

| 9.2 Rendir mensualmente cuenta a. la Contaduría de las existencias 
“en especies, según los libros de contabilidad en cantidad y valor, de tal 
manera que el monto total deba corresponder con el saldo de la cuenta 
«Almacenes y depósitos» llevada en los libros generales, y con las exis- 
tencias en almacenes, salvo pequeñas diferencias que expliquen por mer- 
mas razonables. Para alcanzar tales resultados, la Sección llevará los si- 
guientes libros: 

10. «Libro de inventario», que consignará su primer cargo, cual es, 
lo recibido de la Compañía Constructora correspondiente a la Sección, y 
después de los inventarios consiguientes a los balances generales que se 
efectúen; 

EL. Copiador de boletos de- carga, de guías y facturas y observaciones 
on que se hubiere devuelto a la Contaduría; 

12. Libro de guías de lo que remita el almacén, dejando copia en el 
talón respectivo; 

2 13: «Libro de Cuentas Corrientes», en que se lleve cuenta a cada ar- 
7% tículo o especie por Debe y Haber en cantidad y valor, de modo que sal- 
da: en cualquier día la cuenta de un artículo, el saldo represente con 
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exactitud la existencia efectiva del artículo en cantidad y valor. Para re- 
ducir el número de cuentas se debe acumular, en ciertos casos, bajo un 
nombre colectivo, variedad de artículos de un género semejante, como 
«Utiles de Escritorio», «Herramientas de Carpintería», «Herramientas de 
Herrería», atendiendo al hacer estas acumulaciones que, con investiga- 
ción poco morosa, se pueda saber Ja existencia de cualquier artículo del 
conjunto; do 

14. Un Mayor de cuentas que recopile los cargos por materiales des- 
tinados a cada obra en ejecución, por separado, tomado del Loto de cuen- 
tas corrientes de materiales; 

15. Un libro para anotar los gastos de almacén; 

16. Llevar un libro que demuestre la existencia de los elementos de 
transporte, como animales, carretas, carretones, aperos, ete., con anotación 
sucesiva de las nuevas compras, y presentar estados mensuales que mani- 
fiesten cómo esos elementos están distribuidos en la línea; 

17. Un copiador para cuentas por fletes y transportes adeudados a 
extraños, después de visados para su pago; y 

18. Anotar en los libros especiales los gastos efectuados en la conser- 
vación y uso de los elementos de transportes de la línea. 


IV.—MAESTRANZA 


Corre a cargo de esta Sección: la maestranza, talleres, locomotivas, : 
carros y las máquinas fijas, cualquiera ia sea el punto de la línea donde E 
se encuentren. b 

Art. 48. Corresponde al jefe de esta Sección: ) é 

1.2 Proponer al ingeniero en jefe el personal de su sección, salario y 
demás condiciones a que deben sujetarse los empleados; 

2. Ordenar, dirigir o inspeccionar todas las obras de maestranzas y 
talleres; 

3. Cuidar de que se conserven en buen estado de servicio las loco- 
motoras y carros, y reglamentar los trenes que trabajen en la construcción 
de la línea; ¡ 

4.2 Cuidar igualmente de la buena conservación y apropiado manejo 
de las máquinas aja, para lo cual practicará con frecuencia visitas de In8- 
o A 
5.2 Llevar cuenta de los. empleados a sueldo y de los trabajadores a. 
jornal o por obra, de su sección y por los períodos acostumbrados en la 
línea; y A 

6.2 Llevar cuenta del consumo le talleres, de locomotoras y bene y 
de las máquinas fijas. y 
| Art. 49. Todos los empleados de talleres, maquinistas, fogoneros y 
palanqueros de los trenes como igualmente los maquinistas, fogoneros y | 
otros empleados profesionales de las máquinas fijas, están subordinados E z 
jefe de maestranza. 

-Art.:D0.- Los pedidos al almacen de materiales y artículos de consu- 
mo que su sección requiera, se harán expresando el objeto y con el visto- A 
bueno del ingeniero en jefe y anotación del contador. y 

Art. 51. Las remesas de materiales de consumo a los talleres distan= bo 
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tes, locomotivas y trenes y las máquinas fijas, se harán en la cantidad ne- 
cesarias para mantener en actividad los trabajos. | 
Art. 52. El jefe de esta sección llevará los siguientes libros de conta- 
bilidad, siempre que la Sección no tenga tal importancia que justifique el 
pago de un empleado especial: 
1.2 Un libro rayador para los artesanos y trabajadores a jornal y a 
trato, y en cuya anotación se hará intervenir un empleado del Almacén o 
Contaduría. En los Jugares distantes del centro de la Sección, la anotación 
de los trabajadores se hará por el inspector de obras más inmediato; y 
2.2 Un libro para la cuenta estadística de los consumos de los talle- 
res, trenes y máquinas, en la forma que el contador indique. Respecto a 
los materiales de construcción y artículos de consumo, la contabilidad co- 
- rrerá a cargo de la Sección de Almacenes y Depósitos, formando los car- 
gos a las cuentas que las mismas órdenes indican. 
E Art. 53. La ejecución de las obras que no sean para el servicio pro- 
pio de lo que esa Sección comprenda, se hará en virtud de orden escrita 
de la Sección que las solicite con el visto-bueno del ingeniero en jefe y 
anotación del contador, llevando cuenta especial y con los detalles que la 
orden de ejecución designe. 


' 


V —TELÉGRAFO 


Art. 54. Los inspectores del telégrafo tendrán las siguientes obliga- 
ciones: 

1.* Covservar las líneas existentes dirigiendo personalmente las com- 
posturas y reparaciones que requieran; 
A. 2.2 Dirigir la construcción de las nuevas líneas que se acuerden; 
; 9.2 Dictar, con aprobación previa del ingeniero en jefe, las reglas que 
se han de observar en el servicio interno de las oficinas, recepción y envio 
de telegramas; 

4.2 Revisar con frecuencia las máquinas y baterías, y su conserva- 

ción; y 
9.2 Velar por el buen desempeño de los empleados. 
E 59. Los pedidos de especie a los almacenes, se harán en la mis- 
ma forma que en las otras secciones. 
Art. 56. Las composturas de la línea se: harán por el inspector de 
obra más inmediato y visará la cuenta de los gastos que éstas ocasionen. 
E Art. 57. El inspector de telégrafos residirá en la localidad de la ofici- 
na principal y trabajará en ella durante las horas de servicio. 


VI. —SEcCcIÓN DE LÍNEA 


Art. 58 Corresponde a los inspectores de obras llevar cuenta de los 
trabajos y obras que ejecuten en su sección respectiva, rubricando el avan- 
ce diario de cada uno. 

Art. 59. Corresponde a los capataces de faenas; 

| Llevar una libreta de bolsillo con lista nominal de todos los trabaja- 
dores a su cargo, sea a jornal o a trato, debiendo rayar dos veces al día, 
por la mañana y en la tarde, los operarios que salgan al trabajo. Esta li: 
pen se llevará por duplicado, a fin de entregar una al inspector en su 
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visita diaria, con el rayado del día anterior, para que id la cz 
tud de las anotaciones. | > 

Si el inspector no tuviere capataces, por no constar su inspección sino 
de una sola faena, hará personalmente el rayado de los trabajadores. ] 

Art. 60. Corresponde a los alistadores: : 

Llevar un libro rayador que contenga la lista nominal de los Po 
dores, por grupos” sucesivos de faenas o de trato, al cual transladará dia- 
riamente el rayado o anotación de las libretas a que se refiere el ción 
anterior. 

Art. 61. Los 1 ingenieros de sección llevarán los siguientes libros: 

1.2 Un libro para consignar los tratos de palabra con los trabajadores; 

2. Uno para la copia de los contratos escritos que se le comuniquen; 

3.2 Uno para dejar constancia de las obras recibidas de los trateros 0. 
unidad de obras, para su abono; 

4.0 Un libio para la anotación de la hadidsdion periódica de trabaja- 
dores al día y a trato. Este libro, rayado en forma de estado, comprenderá 
los siguientes datos, tomados del libro rayador diario y de la libreta de' 
mensura: nombre del trabajador, dias trabajados u obra hecha, jornal, pre- 
cio o valor pagado o dado a cuenta; y a continuación, en columnas suce- 
sivas, distribución de los mismos valores entre las cuentas a que corres- 
ponda cargar el. gasto; y 

5.2 Un libro de los materiales y herramientas en uso died de su- 
sección. : 

Art. 62. Si la sección no tuviere una sucursal del almacén se llevarán 
los libros que el guarda almacenes indique. 

Art. 63. La liquidación periódica a que se refiere el inciso 4.9 del ar- 
tículo 62, será firmada en el libro por el alistador y visada por el ingeniero 
de sección, debiendo remitir dos copias de esta liguidación y] firmadas a la 

Jontaduría para su examen y pago. : 

Art. 64. Las cuentas por gastos menores se remitirán por dvplicada 

a la Contaduría, y llevarán la firma del alistador y visto-bueno del ¡ inge- 
niero de sección. E 

Art. 65. La Dirección General de Obras dicas dispondrá la época | 
en que debe formarse el balance general de cada línea y qué cuentas de 
Costo y de gastos se deberán cerrar y manera de saldarlas. | q 

Art. 66. El presente reglamento regirá desde el 1.2 de Marzo del pre- : 
sente año. 

Art. 67. Las cuentas ya abiertas en los libros que no correspondan a 
las que el presente reglamento establece, se cerrarán, distribuyendo los 
cargos y abonos que ellas consulten entre las nuevas como corresponda. . 

Art. 68. Agencia General de Previsión.—Esta oficina pasará mensual: : 
mente a la Contaduria de la Dirección un balance de su Libro Mayor, en. 
cuyo documento deberá figurar acreditada la Dirección General de Obras. 
Públicas por el monto de los valores que representen las especies, ya sean. 
contratadas en el. extranjero o adquiridas en plaza y recibidas, como asi- 
mismo por los fondos puestos a su disposición para atender al pago de 
sueldo de empleados, conducción de e. fletes, desembarquesi ya 
otros gastos. Ss 

El Debe del citado balance registrará separadamente el valor de lo. 
remesado a cada línea férrea en construcción, el de las existencias en al-' 
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macenes en ésta o en poder de sus agentes; y finalmente el monto de los 


sueldos, gastos y la existencia en caja para el mes siguiente. 

El balance se remitirá acompañaño de su respectiva documentación, 
a fin de que la Contaduría proceda a su examen, teniendo a la vista las 
cuentas rendidas por las líneas, y siendo conforme los cargos formados 
por la Agencia, se harán en los libros generales los abonos consiguientes. 

Si resultaren deficiencias, la contaduría formulará los reparos, por 
conducto de la Dirección, a las oficinas que correspondan. 

Art. 69. Guardia especial.—En cada línea férrea en construcción 
habrá una guardia especial de seguridad, encargada de mantener el orden 
en las faenas. 

Esta guardia se compondrá de un jefe y de los inspectores, sargentos 
y guardianes que sean necesarios. ) 

El jefe será nombrado por el Gobierno a propuesta del ingeniero, y 
los demás empleados por este funcionarios, de acuerdo con el jefe, debien- 


- do estos nombramientos someterse a la aprobación suprema por conducto 


de la Dirección General de Obras Públicas. 
Tómese razón y publíquese.—Monrtr.— Agustín Edwards. 


Instrucciones de la Inspección General. 
INSPECTORES VISITADORES 


- El Reglamento Orgánico de la Dirección de Obras públicas refirién- 
dose a los Inspectores Visitadores establece: 
Art. 32. Deberán pasar por escrito sus informes anotando el resultado 
de sus visitas. | 
Art. 33. Sue visitas generales comprenderán: 
a) El examen detenido de las obras hechas, para cerciorarse de que 


han sido ejecutadas en conformidad al contrato y a los planos y especifi- 
caciones correspondientes; 


b) El examen de los materiales empleados y de los existentes al pie 


-de la obra; 


€) El examen de los libros, para asegurarse de que se llevan al día 


todo lo prescrito en este Reglamento y los demás que ordene la Dirección; 


d) Si se cumplen las órdenes de ésta; 


e) Si todos los empleados asisten puntualmente a su trabajo y lo de- 


- ¿empeñan correctamente; 


$) Si se dan a los contratistas las líneas, planos de detalles y demás 


- Indicaciones necesarias para la buena y activa marcha de los trabajos; 


y) Todas las demás observaciones conducentes a mantener a los jefes 


de la Sección bien al corriente de la marcha de los trabajos y del desem- 
- peño de los directores de la obra, jefes de comisión y personal suberdi- 
- ados a éstos. 
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Art. 34. Siempre que se termine una obra, deberá el Inspector Ge- 
neral correspondiente, practicar una visita detenida de ella, certificar en el 
libro correspondiente la fecha de la terminación y pasar al jefe de la Sec- 
ción una memoria descriptiva de ella, de su costo, del tiempo empleado y 
demás datos de interés para dar a conocer su importancia. 
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A 
Ampliando las disposiciones del Reglamento Orgánico, se recomienda 
a los Inspectores Visitadores proceder en su visita como sigue: 

1) Harán previamente una visita a la oficina del jefe de la Comisión 
para imponerse del orden en que se llevan los libros y el archivo de los 
planos, cuidando especialmente: 

a) Que los documentos fundamentales del contrato estén completos 
y debidamente ordenados; bases, planos, cuadros de cubos y especifica- 
ciones técnicas, ete., bien en claro y precisos con las firmas, anotaciones, 
índices, etc., y que los cambios y modificaciones autorizadas estén perfec- 
tamente establecidas en forma de evitar toda duda; 

b) Que los detalles de las expropiaciones (planos, cuadros, avalúos, 
certificados, costo, etc.) se lleven em forma de poder precisar a cualquier 
momento el costo y estado de las expropiaciones; 


c) Que los inventarios de las existencias y las cuentas sean Imputa- 


dos y llevados en forma de proporcionar a cualquier momento el costo 
efectivo total de la obra y de lo invertido en cada una de las partidas exl- 
gidas en: estudios, inspección técnica, construcción y expropiaciones; 

d) Sí la correspondencia está ordenada con sus Índices y sl cada 
pieza tiene anotada la tramitación correspondiente; 


e) Si los detalles de cálculo de cada una de las situaciones de trabajo 


están hechos claramente, con método y orden, y se llevan en forma las 


carteras y observaciones sobre entrega de estacado, recepción de excava- 


ciones, autorización para fundar, etc. 

9) Ev la visita al terreno dará especial atención: 

a) Forma en que se ha realizado y se conserva el estacado del eje y 
referencias de nivel; ! 


b) Si las obras hechas han sido realizadas en conformidad al contrate 


y a los plamos y expecificaciones correspondientes; 
c) Si los materiales empleados son de buena calidad; 
dl) Estado de los trabajos en las grandes obras de tierra, puentes, tá: 


neles, etc., en cuanto a dificultades en el avance de las obras y prestar 


especial atención en cuanto se refiere a desagiies, defensas, estabilidad de 
las riberas, naturaleza del terreno de fundación, etc. 


e) Juzgar sobre las modificaciones ¿u obras nuevas propuestas 0 que | 


fueren necesarias para la conservación y estabilidad de la línea; 
- 7) Y a las observaciones que juzgue necesarias. 


El informe que deben pasar los Inspectores Visitadores comprenderá: 


las materias especificadas en- el artículo 32 del Reglamento Orgánico de - 
la Oficina, y especialmente para los ferrocarriles que se construyan por + 
administración deben contener las observaciones sobre los puntos que Ñ 


siguen: 


ferrocarril, y medios de vencerlos; 


Ab Si, dada la actividad y sistema de trabajo A en práctica, el A 


ferrocarril se terminará o no dentro del plazo y presupuesto fijados; 


3.2 Si el archivo, tanto de notas como de planos, está al día y son - 


1. Obstáculos que se oponen a la enrieladura se a la terminación del 3 
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llevados en forma que permitan entregar el ferrocarril con todos los do- 
cumentos necesarios para lá explotación; 

4.2 Observaciones que le sugiera la forma en que se lleva la conta- 
bilidad y los Almacenes y otras que juzgue necesarias. 


Se recomienda a los inspectores visitadores hacer presente a los jefes 
de comisión: 

1,2 Que deben cuidar con previsión de tener a su orden dinero dis- 
ponible para los gastos de un mes; 

2.2 Que sólo están autorizados para abrir cuenta en el Banco de 
Chile y a la orden del Ferrocarril. Si no hubiere oficina del Banco de: 
Chile, podrán abrir cuenta en otro Banco, con autorización especia); 

i 3.2 Que los fondos deben solicitarse por nota especial al rendir las 
Cuentas o remitir los comprobantes, lo cual debe hacerse mes a mes y sin 
retardo; 

4.2 Advertir que la Dirección de Obras Públicas no remitirá nuevos 
fondos si las cuentas no son remitidas oportunamente. Sólo en casos muy 
d justificados remitirá fondos antes de haber recibido la rendición de las 
] cuentas; 

y 5.2 Que las memorias mensuales y trimestrales deben hacerlas llegar 
ala Inspección antes del día 10 de cada mes; 

6.2 La necesidad de preparar y tener listo para el momento de la re- 
cepción y entrega a la Empresa, 2 ejemplares de cada uno de los decu- 
mentos siguientes: 

1) El plano exacto y completo de las expropiaciones y copia de las 
escrituras extendidas, separando el valor de los terrenos de la vía y esta. 
Clones; 

A 9) El plano exacto del trazado y perfil de la línea tal como quedará 
definitivamente ejecutada; 

3) Plano detallado de cada una de las obras de arte conforme ejecu- 
ción definitiva, indicando especialmente las costas, clase de terrenos y di- 
ficultades de fundación, anotadas en el plano mismo; 

4) Costo completo de la obra, separando: 

I. Costo de los estudios; 

II. Costo de las expropiaciones; 

TI. Costo de la Inspección Técnica; 

IV. Costo de las obras. 

Esta última partida deberá detallarse separadamente en la forma si- 
guiente: 

Costo de la vía adival 

Costo de las estaciones; | 

Costo de cada uno de los puentes mayores; separando superstructura 
e infrastructura. ( 
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¿"INGENIEROS JEFES 


El Reglamento Orgánico de la «Dirección de Obras Públicas refirién- 
dose a los Jefes de Comisión, dice: 
«Art. 23. Corresponde a los Directores de Obras y de Comisión en- 
cargados de la Inspección Técnica de los trabajos: 
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1.2 Distribuir el trabajo entre sus subalternos con acuerdo de la Di- 
rección; 0 

2. Velar por la conducta funcionaria de los mismos, , dando parte a 
la Dirección de las faltas que ocurran; | 

3.2 Hacer que se ejecuten los trabajos con sujeción estricta a los pla- 
nos, especificaciones, contratos aprobados por el Gobierno y las órdenes 
de la Dirección; a 

4.2 Dar con oportunidad las líneas y todos los planos de detélles ne- 04 
cesarios para la prosecución de las obras; 7 

5.2 Llevar o hacer llevar los libros necesarios para las anotaciones si- 
guientes: : 

a) Ordenes de servicio, cantidad de operarios que trabajan diaria- 
mente, interrupciones de trabajo y su causa, planos entregados y líneas 
dadas, etc.; 

b) Decretos Supremos correspondientes a las obras, devoluciones y 
órdenes generales de la Dirección que les sean transmitidas; 

c) Cubicaciones detalladas de las obras, pagos hechos y materiales al 
pie de la obra pagados; 

d) Todos los que sean necesarios para llevar una correcta contabili- 
dad de la inversión de los fondos que le sean entregados; | 

6.2 Dar aviso de todas las dificultades que ocurran en la marcha de 
los trabajos, | a 

7.2 Formar los estados de pago, planillas de trabajos, etc., en confor- 
midad a los contratos respectivos y a las instrucciones que reciban de la 
Dirección General; 

8.0 Pasar a la Dirección en los primeros días de cada mes, un infor- 
me de la marcha de los trabajos, en el mes anterior, y cada año, en el mes 
de Febrero una memoria a de los mismos trabajos en todo. el año 
anterlor. 

Art. 29.—Es prohibido a los te de Comision 0 Directores de Obras 

alejarse de ellas sin autorización de la Dirección». 

Ampliando las disposiciones anteriores, se deja establecido que los 
referidos Ingenieros Jefes deben llevar en su oficina: | 

A) Libros o archivadores.—1.* Libro de decretos, encabezado por el 
contrato y sus disposiciones complementarias y modificaciones, ordenado 0 
por materia y fecha; ño 

2.2 Libro de partes para anotar diariamente la correspondencia llega- 
da y salida, anotando a cada pieza un número de orden y la fecha de tra: 
mitación; | 

00 Ordenes de servicio; a 

4. Expropiaciones, encabezado por el cuadro de tasación de los. 7 
Hombres Buenos; 3 

5.2 Comunicaciones a la Dirección de Obras Públicas y de la Direc- ; 
ción de Obras Públicas; 

6.2 Comunicaciones al Contratista y del Contratista; ON 

1.2 Comunicaciones a varios y de varios; iS 

8.2 Situaciones y antecedentes; a 

9 o Libro de Caja; 

10. Libro de costo de la línea; E 

11. Libro de inventario donde el Ingeniero Ab a medida de sa 
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adquisición, las instalaciones, útiles, etc.. de caracter permanente que ad- 
quiera la Oficina; 

B) Documentos.—1.2 Cuadernos y cuadros de cubicación detallados 
y completos; 

2.2 Cuaderno de especificaciones técnicos y administrativos cona- 


pletos; 


3.2 Planos de conjunto y detalles, completos; 

4.2 Un perfil longitudinal de bolsillo y otro de avance de las obras. 

Estos últimos datos deben referirse al proyecto contratado. 

Todos los planos y documentos deberán archivarse doblados al for- 
mato reglamentario (22<33 centímetros) con todas sus anotaciones, fir- 
mas, número de orden de inventario, etc., indicando si corresponde o nó 
a los planos contratados o autorizados, clasificados y guardados en carpe- 
tas, en cuya carátula se anotará también el contenido y número de orden. 

Cuidarán especialmente: 

a) Que los documentos fundamentales del contrato estén completos 
y debidamente ordenados; bases, planos, cuadros de cubos y especificacio- 
nes técnicas, etc., bien en claro y precisos con las firmas, anotaciones, ín- 
dices, etc., y que los cambios y modificaciones autorizadas estén perfecta- 
mente establecidas en forma de evitar toda duda; 

-b) Que los detalles de las expropiaciones (planos, cuadros, avalúos, 
certificados, costo, etc.), se lleven en forma de poder precisar a cualquier 
momento el costo y estado de las expropiaciones; | 

c) Que los inventarios de las existencias y las cuentas sean imputa- 
dos y llevados en forma de proporcionar a cualquier momento el costo 
efectivo total de la obra y de lo invertido en cada una de las partidas exi- 
gidas en estudios, inspección técnica, construcciones y exproplaciones; 

dj Que la correspondencia esté ordenada con sus índices y que en 
cada pieza quede anotada la tramitación correspondiente; 

e) Que cada situación de trabajo quede archivada con sus anteceden- 


tes, cálculos, etc., que se lleven las carteras y observaciones sobre entrega 
de estacados, recepción de excavaciones, etc.; 


f) Que a medida del avance de los trabajos se preparen y completen 
para ser entregados a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado los do- 
cumentos que siguen: 

1. El plano exacto y completo de las expropiaciones y copia de lás 
escrituras extendidas, separando el valor de los terrenos de la vía y esta- 
ciones. Al efecto, quedará autorizado para pagar la copia con fondos de 
la línea. 

2.2 El plano exacto del trazado y perfil de la línea tal como quedará 


definitivamente ejecutada. 


3.2 Plano detallado de cada una de las obras de arte conforme ejecu- 


ción definitiva, indicando especialmente las cotas, clase de terreno y difi- 


cultades de fundación, anotadas en el plano mismo. 
4. Costo completo de la obra, separando: 
I. Costo de los estudios; 
II. Costo de las expropiaciones; 
III. Costo de la Inspección Técnicá; 
IV. Costo de las obras. | AUEZS 
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Esta última partida deberá daa separadamente, en la forma 
siguiente: 

Costo de la vía principal; 

josto de las estaciones; 

Costo de cada uno de los puentes mayores, separando superstructura 
e infrastructura. 

Se recomienda cuidar la presentación de los libros, archivo y cuentas. 

Recomendaciones. —Se recomienda a los ingenieros jefes: 

1. Al hacerse cargo de la línea exigir su entrega bajo inventerio va- 
lorizado, detallado y completo; 


2. Distribuir el personal fijándole y exigléndole residencia en el cen- 


tro de los trabajos; 
3. Exigir al personal el conocimtento preciso y completo de les tra- 
bajos qne le estén confiados; 


4. Dar instrucciones detalladas para el control eficaz del personal 


(especialmente de los inspectores de obras) y para la conservación del es 
tacado, referencias, etc.; 

5. Establecer oportunamente en órdenes de servicio pasadas al con- 
tratista y al personal, los detalles de ejecución de las obras, por ejemplo, 
como debe procederse a dar el peralte y el ensanche a las curvas, cómo 
deben colocarse las junturas para la dilatación, ete.; 

6. Preparar con previsión los datos necesarios para la Memoria com: 
pleta que deben presentar a la Inspección General a la terminación del 
ferrocarril. | 

Santiago, 1913.— 7. Schmidt. 


Utiles para los ferrocarriles en construcción 


Santiago, 5 de Julio de 1897.—He acordado y decreto: : 

Artículo 1.2 La compra de útiles, materiales, equipo y útiles de con- 
sumo, de cualquiera clase que sean, para los ferrocarriles en construcción 
o explotación provisoria, que están a cargo de la Dirección de Obras Pú- 
blicas, se hará en licitación pública por medio de propuestas cerradas. 


Art. 2.2 Cuando el valor de los objetos que se trate de adquirir no. 


suba de diez mil pesos, el Director General de Obras Públicas pedirá pro- 
puestas, con una anticipación -que no baje de quince días, y determinará 
las condiciones a que deben sujetarse los proponentes. | 


Las propuestas serán abiertas en preseucia de los interesados que 


concurran y sobre ellas resolverá el Director General, previo informe de 
la sección respectiva. 

Art. 3. Si el valor de los objetos de que se trata de adquirir sube de 
diez mil pesos, la Dirección General remitirá al Ministerio de Industria y 
Obras Públicas los antecedentes necesarios para que se pidan las propues- 
tas, con la anticipación y bajo las condiciones que en cada caso determine 
el supremo decreto respectivo. 

Los interesados podrán igualmente concurrir en este caso a la aper- 
tura de las propuestas, que pasarán en informe a la Dirección General, 
antes que el Ministerio de Industria y Obras Públicas se pronuncie sobre 
ellas. 
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Art. 4. En la apreciación de las propuestas se tomarán en cuenta los 
derechos de aduana que corresponda pagar a los artículos extranjeros, de- 
biendo aumentarse, para los efectos de la comparación entre las propues- 
tas de artículos nacionales y de artículos extranjeros, el precio asignado a 
estos últimos, con el valor a que ascienden los derechos. 

Art. 5.” Si los objetos que se trata de adquirir son de tal naturaleza 
que su compra no pueda hacerse en licitación pública o si su adquisición 
deba hacerse en el extranjero, sin que haya el tiempo necesario para pedir 
propuestas, el Ministerio de Industria y Obras Públicas podra disponer 
que se omita la licitación. 

Art. 6.2 La Dirección General de Obras Públicas podrá también omi- 
tir la licitación en las compras que sean indispensable liacer en casos ur- 
gentes, como siniestros o deterioros en la línea. 

- Las compras no podrán exceder en tales casos de la cantidad necesa- 
ria para reparar los perjuicios sufridos por la línea o para llenar la nece- 
sidad imprevista que las haya originado. 

El Director General dará en cada ocasión cuenta al Ministerio de In- 
dustria y Obras Públicas de las compras que se hicieren en la forma auto- 
rizada por este artículo, con indicación del precio de las condiciones en 
que hayan efectuado, y el Ministerio ordenará la publicación de los ante- 
cedentez en el Diario Oficial. 

Art. 7.2 La enajenución de los objetos y enseres excluídos del servi- 
cio, se hará en subasta pública. | 

El Director General de Obras Públicas determinará, según los casos, 
la anticipación con que deba anunciarse la subasta, las condiciones a que 
se someta y el funcionario ante el cual deba verificarse. 

Art. 8.2 Siempre que la naturaleza de los objetos que se trata de ena- 
jenar o el lugar en que se encuentren ofrezca serios inconvenientes para 
la subasta, el Director General podrá autorizar la enajenación en venta 
privada, debiendo recabar previamente da aprobación del Gobierno si el 


valor de tasación de los objetos excede de mil pesos. 


Tómese razón, comuniquese y publíquese.—ErrAzUurIZ.— Belisario 


Prats B. 


Explotación provisional de una o más secciones 
de los ferrocarriles en construcción 


Núm. 108.—Santiago, 31 de Enero de 1903.—Vista la nota que pre- 
cede. del Consultor Técnico del Ministerio de Industria y Obras Públicas 
y teniendo presente que es necesario dictar disposiciones reglamentarias 
que normalicen la explotación de las líneas que se entregan provisional. 
mente al tráfico en los ferrocarriles en construcción, Decreto: 

La explotación provisional de una o mas secciones de los ferrocarriles 


- en construcción, se ceñirá a la ley de policía de ferrocarriles, de 6 de Agos- 


to de 1862. 
La explotación no podrá autorizarse sino por un decreto supremo, 


previo informe de un delegado del Ministerio de Industria y Obras Públi- 


cas, acerca de las condiciones de seguridad y estabilidad de la vía y des- 
pués de aprobadas las tarifas de transporte. 


Ar 
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La autorización concedida al contratista de una línea en construcción, 
para organizar el servicio de transporte para el público en una parte con- 
cluída de la línea no puede dar derecho a prórroga de plazo para la termi.- 
nación de la obra contratada ni la a de multas aplicadas por de- 
mora en dicha terminación. ) 

Tómese razón, comuníquese y publíquese.—Kirsco.—Ag. Gana 
Urzúa. | | 1 2 


Especificaciones técnicas para la construcción de ferrocarriles 
/ 

- Núm. 609.—Santiago, 6 de Abril de 1899. —Considerando: 

- Que es de manifiesta conveniencia consultar en un cuerpo las distin- 
tas disposiciones a que deben someterse en la ejecución de las obras, los 
contratistas para la construcción de ferrocarriles. 

He acordado y decreto las siguientes 


EsPECIFICACIONES GENERALES 


Los trabajos consisten particularmente en terraplenes, cortes, lastres, 
enrieladura, túneles, albañilería, carpintería, pintura, etc., etc.; para la 
construcción de la vía, de los puentes, edificios para estaciones, casas de 
guarda-caminos y de camineros, como también para las obras accesorias 
de las estaciones, como plataformas para cargar y descargar, albañales de 
desagúes, pozos, etc.; comprende también los terraplenes para nivelar los 
patios hasta la altura de los rieles de la vía y abrir los caminos que con- 
ducen a ellos. 

Modo de ejecutar los trabajos.—El ingeniero jefe de la Comisión de 
Gobierno entregará al contratista el estado de los perfiles longitudinal. y 
transversales, de las obras de arte, edificios, etc. Entregará asimismo los 
puntos de referencia de la nivelación, de cuya conservación, así como de - 
los estacados, estará obligado el contratista desde el momento de su pes E 
cepción. 0 
El estacado del perfil longitudinal consistirá en estacas de: números . 
colocadas según el eje del camino y distantes unas de otras, a lo mas, 40 A 
metros en las alineaciones rectas y 20 metros en las curvas; y de las esta- 
cas de vértices, principios y fines de curvas. do 

Cort:s y terraplenes. —Los cortes y terraplenes serán ejecutados exac- | 
tamente según los perfiles o secciones transversales que se entregarán al 
contratista conjuntamente con los planos generales. : ON 

El material que resulte de los cortes será empleado en terraplenes, se- y 
gún las indicaciones generales del perfil centro-gráfico y las instrucciones - 
particulares que el contratista recibirá en el curso de la ejecución. 8 

Todas las piedras gruesas, susceptibles de ser empleadas en la forma- 
ción de los enrocados, revestimiento o muros de sostenimiento, o cualquie- 
ra otra obra de mampostería para los puentes, etc., se depositarán aun Y 
lado, para ser posteriormente sacadas y llevadas a los lugares donde se 
necesitaren. E 

En caso de encontrarse en los cortes, materiales buenos para lastres, 
como sería por ejemplo el ripio o granito descompuesto, se pondrá cuida- i 
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dosamente en reserva, para ser empleado en conformidad a las instruccio- 
nes del ingeniero jefe y que serán dadas al contratista en el curso de la 
ejecución. 

Todas las superficies de los taludes de los cortes serán perfectamente 
planas, según las indicaciones y los perfiles remitidos al contratista. 

Los gastos generales e imprevistos que demande la ejecución de los 
artículos anteriores, hacen parte de los cargos de la adjudicación y no po- 
drán dar lugar a ninguna indemnización. 

Antes de principiar los terraplenes se sacará del lugar que deben ocu- 
par, todos los troncos, raíces, y, en fin, todo material vegetal suceptible de 
- podrirse. 

p En el caso ds cos los (Jan sobre terrenos con declive de 

mas de diez grados de inclinación, se harán escalones horizontales, de mas 

o menos un metro de altura, los cuales tendran un declive del lado del 

Cerro. 

En el curso de la ejecución el ingeniero jefe tendrá el derecho de mo- 
dificar las dimensiones de los terraplenes, cuando a su juicio así lo exijan 
circunstancias especiales. 
de El contratista deberá conformarse exactamente a los perfiles, órdenes 
- de servicio, indicaciones o instrucciones que le serán dadas por escrito por 
los ingenieros. 

Los terraplenes se harán sobre todo el ancho del camino, por capas 

horizontales sucesivas, de veinticinco centímetros de espesor si se emplea 

para su ejecución la carretilla; de cincuenta centímetros en caso de em- 
plear carretones y de toda su altura. en caso de usar wagones sobre rieles, 
siendo prohibido el empleo de los andamios. 

| No podran permanecer en los terraplenes los troncos, raíces de árbo- 

les, ni ninguna parte vegetal. Todos los terrones de mas de veinte centí- 

metros de grueso deberán ser quebrados y los vacios rellenados con culi- 
dado. 

Para compensar la compresión de los terraplenes se les dará un ex- 

ceso de altura, y éste será fijado en cada caso por el ingeniero. 

| El contratista tendrá que levantar los terraplenes a la altura indicada, 

sin exigir ningún aumento en el precio que corresponde a los cubos dados 

por los perfiles. 

' Concluídos que sean los terraplenes, se trazará de nuevo la línea cen- 
tral del camino y se fijarán los niveles de modo que los terraplenes que- 

den enteramente concluídos en conformidad con los perfiles y órdenes de 
servicio; sin perjuicio del aumento señalado en el artículo anterior. 

. No se admitirá hinguna irregularidad, sea por la dirección, sea por 

E la altura, Los taludes de los terraplenes se harán siempre que se pueda, 
de tierra vegetal, y se empleará la que se encontrare en las zanjas latera- 

les, principalmente en la formación de ellos. Los taludes presentarán, con- 

EN eluídos, una superficie perfectamente plana, bien pisoneada con un pisón 
Chato. 

Ed En las partes donde los terraplenes sean formados de arena y estén 
- expuestos a las creces de los ríos, se les defenderá por revestimiento de 
piedras secas O murallas, colocando entre la arena y las piedras de defen. 
E sa una capa de tierra gredosa o de ripio de las canteras, de a lo menos de 

Un metro cincuenta centímetros de espesor, medido horizontalmente y per- 
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fectamente Disoncado por capas horizontales de: veinte centímetros de al: 
tura. A ! 

Todas las manos de obra necesarias para el cumplimiento de las con- 
diciones señaladas anteriormente, para las cuales no se hubiese fijado un 
precio especial en el contrato, estarán explícitamente comprendidas en la 
serie de los precios para extraer, palear, cargar, descargar, CLOPAreJar en- 
corvar, ebc.. elc. 

Eb las partes sumergibies, después de ser arreglados los taludes de 
los terraplenes, si están formados enteramente de arena, se colocará sobre 

ellos una capa de tierra vegetal de diez centímetros de espesor o céspedes 
puestos de soga. En caso de poner tierra vegetal, se sembrará sobre ellas 

alfalfa en tiempo oportuno o cualquiera otra planta que señalará el inge- 
niero jefe en el curso de la ejecución. 

El contratista tendrá derecho a emplear el material de los cortes en 
terraplenes a distancias mayores que las señaladas en el perfil, o depositar 
fuera de las zanjas laterales o chaflanes de los cortes, según mas le conven- 
ya. Pero en todo caso, los depósitos tendrán del lado de la línea un chaflán 
de un metro cincuenta centímetros de base por un metro de altura, y su 
pié quedará por lo menos a tres metros de distancia, sea del pinta de la 
zanja lateral, sea de la cresta del chaflán del corte. 

Todos los terraplenes alrededor de las obras de mamposterla seca o en. 
mezcla, se harán sobre un ancho de a lo menos dos veces su altura, por 
capas de veinte centímetros, perfectamente pisoneados y se tomarán todas. 
las precauciones necesarias que indicará el ingeniero, para evitar todo daño 
a la fábrica. 

Zanjas de desagies.—lón los llanos, la línea llevará excavaciones les 
rales o zanjas de desagiúe a ambos lados y en los cortes en la parte supe- 
rior de los chaflanes. 

Toda excavación lateral o zanja de desagúe entre los terraplenes O 
cortes y los cierros, sea para la extracción de material, sea para desagúe, 
llevará a cada lado un chaflán de uno por uno o de 437, por lo menos; la 
distancia entre la pared superior del chaflán de la zanja y el pie del cha- 
fláu del terraplén o parte superior del chaflán del corte, será de un metro - 
a lo menos. | 

El fondo y los lados de las zanjas laterales se arreglarán de modo que 
permitan la circulación de las aguas y eviten los derrumbes del terreno. 
La profundidad de las excavaciones se fijará por los ingenieros. 

En el caso de encontrarse en las excavaciones laterales hechas DEA | 
formar los terraplenes, materiales buenos para el lastre, se pondrán en + 
reserva para ser empleados ulteriormente y el contratista seguirá la exca- 
vación, conformándose a las instrucciones de los ingenieros de Grobierno. 

de de piedra bruta en mezcla.—Las piedras brutas que en- ' 
traren en la fabricación de la albañilería, serán puestas a baño de mezcla - 
y bien trabadas. 3 

Se colocarán a la mano, siempre sobre la cara mas aucha y homogé- 
nea, resbalándolas unas sobre otras, de modo que la mezcla refluya a la : 
sup erficie por todas las ts Las piedras serán asentadas y golpeadas 
con el mango del martillo; las que se quebraren serán repuestas de nuevo, 
después de haber quitado los pedazos y puesto mezcla nueva en la quebra- 
dura. Las junturas bien llenas de mezcla serán guarnecidas con cuñas de - 
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piedra dura, puestas y apretadas de modo que cada piedra ordinaria o cuña 
quede siempre envuelta en mezcla. 

Las piedras mas grandes y de caras mas uniformes serán empleadas 
en los fparamentos: será menester labrar con el grueso del martillo las 
caras del paramento y enderezar las junturas y lechos inferior y superior. 
Todas esas piedras se emplearán sin formar hiladas arregladas de ante- 
mano, es decir, a junturas perdidas, si la obra no excede de dos metros 
de altura; en el caso contrario, cada dos metros se haría una hilada bien 
nivelada. 

La calidad y las dimensiones de las piedras deberán ser en todo caso 
aprobadas por el ingeniero, como todos los materiales. 

Después de acabar cada parte del trabajo, las junturas serán hechas 
de nuevo, sacando la mezcla exterior y poniendo otras según las precau- 
ciones que se observen en esta clase de trabajo, de, tal modo ds la obra 
frezca el aspecto mas satisfactorio. 

Se fabricará sólo la mezcla necesaria para el trabajo del mismo día y 
'no se empleará bajo ningún pretexto mezcla vieja o remojada. 
3 Antes de asentar las piedras, se mojarán bien con agua limpia 
| Cada vez que se vuelva a seguir la albañilería sobre una parte que 
“ha tenido tiempo de secarse, se raspará la mezcla de las junturas con la 
plana, se barrerá bien con una escoba y después de haber sacado todo el 
polvo, se mojará bien para facilitar la adherencia de la nueva capa de 
“mezcla. 

Las piedras que se emplearen, vendrán, sea de los cortes o de cante- 
ras abiertas a propósito, y en ningún caso se permite emplear piedras re- 
“dondas o rodados, sin ser previamente quebradas para ofrecer ángulos y 
aristas, y en caso de emplearse piedras de la clase de las prohibidas, se 
_deshará la obra a expensas del contratista. 

Piedras canteadas o de sillares.— Las piedras se sacarán de-las cante- 
ras designadas por los ingenieros y de los mejores bancos; deberán ser duras 

y tener, en fin, las cualidades que requiere esta clase de material. 

3 La mampostería de piedras canteadas se hará por hiladas arregladas 

de altura poco mas o menos igual y según los planos de detalles que serán 

remitidos por el ingeniero en jefe, en el curso de la ejecución. 

En todo caso, la diferencia entre dos hiladas intermedias consecutivas 

¿mo podrá exceder de la sétima parte de la altura de la mas chica. En las 
hiladas las piedras se arreglarán por soga y tizón, cuyo largo será, por lo 
menos, igual a una vez y media de la altura, y las junturas verticales tra- 

arán por lo menos veinte centímetros. 

4 Los paramentos de las piedras quedarán toscos, sin que por eso la 

parte mas saliente pueda sobresalir diez centímetros del plano de las 
aristas, lo demas se desbastará con la punta del martillo debiendo quedar 
sin astillones. Serán cercados por aristas bien acabadas en ángulo recto y 
que serán realzadas por cinceladuras de dos centímetros de anchura uni- 
forme, no se admitirá ningún PS puesto con mortero en los para- 
mentos. p 

Los lechos como las junturas, no ofrecerán ninguna cavidad sobre un 
ancho de quince centímetros del paramento. Tendrán una cinceladura al- 
rededor, y el resto labrado con la punta fina del martillo sobre todas las 
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partes donde las piedras canteadas deban estar en contacto; en ningún caso 
se admitirán junturas a menos de cinco centímetros de las aristas entrantes 
o veinticinco centímetros de las aristas salientes. : 

Las piedras canteadas se colocarán siempre sobre su lecho SE cantera, 
sin el recurso de cuña, sobre una capa de mezcla fina de dos centímetros 
y golpeada después con un pisón de madera del peso de diez a quince ki-. 
lógramos, de modo a reducir las junturas horizontales a ocho o diez 1wmilí- 
metros de grueso y hacer retroceder la mezcla lo mas posible en las juntu- 
ras verticales; las cuales se concluirán de rellenar haciendo penetrar en 

ellas mezcla con arena pasada al cedazo, con el:recurso de una ficha con 
dientes y no por el derrame, que es expresamente prohibido. 

Las junturas verticales tendrán cinco milímetros de espesor, cada hi- 
lera será perfectamente recortada a nivel, antes de colocar la siguiente; 
siempre antes de poner una hilera nueva, se barrerá bien y se mojará la 
de abajo para extender encima la capa de mezcla. 

Las piedras canteadas de sujeción, como cornisas, coronamientos de 
loza para plataformas, tornamesas. se trabajarán a cincel por la"parte vista! 
y al martillo por el resto. | 

Los lechos y junturas serán degradados sobre tres centímetros de pro- 
fundidad a medida que suba la mampostería para ser después de su con- 
clusión limpiados con agua y escobas de alambre para recibir el cimiento 
hidráulico, el cual quedará siempre en relieve: en relación sobre el pará: 
mento de piedra canteada. 

Los paramentos serán alisados o a y revocados con cuidado, 
todos los defectos de labrados; todas las rebabas de mezcla, marcas o nú- 
mero de orden de aparejo, ete., serán limpiados de modo que los paramen- 
tos queden perfectamente lisos. 

Piedras desbastadas. —Las piedras desbastadas, empleadas en los fun- 
damentos o macizos, se labrarán totalmente con la punta gruesa del mar- 
tillo sobre los paramentos. Los lechos y junturas se labrarán exactamente 
como los de la piedra canteada, Se colocarán del mismo modo que la pie-. 
dra canteada, con la sola diferencia que las junturas verticales podrán : 
tener hasta un centímetro de grueso, y las horizontales hasta un centíme- E 
tro y medio. A 0 

El emboquillado se hará a medida que se levante la . albañilería, con. 
la plana apretando fuertemente la mezcla contra la piedra, quitando todas 4 
las rebabas y alisando la mezcla hasta que no dé lugar a ninguna parti- y 
dura y que la mezcla adquiera un color oscuro bien pronunciado. y 

El emboquillado quedará siempre en relieve, en relación al para-- 
mento de las piedras. | Jj 

Mampostería de ladrillos.—Los' adelios deberán ser bien cocidos, , 
sonoros y de forma perfectamente rectangular o cortados según el radio. 
de las curvas, para las cuales están destinados cada vez que lo exigjere el 
ingeniero jefe, quien dará instrucciones sobre el modo de colocar los la: 
drillos en todos los casos particulares. NN 

Los ladrillos serán bañados en-el agua antes de su empleo, se nad y 
resbaiar sobre la mezcla, apretándolos con la mano y golpeándolos con el: 
mango de la plana hasta que la mezcla refluya en las junturas; se co 
rán de soga y tizón, de manera a formar trabas a todos lados. Se pondrá, 
cuando se pida, ladrillos en penetración para afirmar la mampostería de 
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ladrillos con el resto de las paredes o muralla. Todo ladrillo quebrado será 
retirado de la obra. 

Las junturas o lechos no podrán tener mas de un centímetro de 
espesor, 

Se quitarán las cimbras una vez cerrada las bóvedas, conformándose 
a las órdenes que dará sobre el particular el ingeniero jefe, en el curso 
de la ejecución, al contratista, antes de seguir las albañilerías sobre los 

- ATCOS. | 

Los paramentos exteriores serán degradados y emboquillados con 
mezcla de cimiento hidráulico, bien apretado; antes de colocar el cimiento, 
los ¡adrillos serán bien lavados y limpiados de modo de volver a su anti- 
guo color y se les raspará, si es necesario, con pedazos de ladrillos. 

Piedras secas para murallas, revestimientos, enrocados, etc.-—La marm- 
postería de piedras secas para la construcción de los muros de sosteni- 
miento, como los revestimientos para defender de las creces los terraple- 
nes al lado de los ríos, se harán del mismo modo y con el mismo cuidado 
que la albañilería. Para las piedras de paramentos se escogerá siempre 
las mas grandes y bonitas; la cara se labrará con la punta del martillo y 
los lechos y junturas con la cabeza; se colocarán de modo que siempre la 
- dimensión mas grande sea de tizón y perpendicular al plano de la mura- 

-_Jla o del chafián. En las murallas grandes y a cada metro superficial del 
- paramento habrá por lo menos una piedra: puesta de tizón, cuya cola mo 
sea inferior a setenta y cinco centímetros; no se hará hilera regular, sino 
- de suerte; pero cada dos metros medidos, según el chaflán, se nivelará la 
hilera. Los huecos entre las piedras principales de estas murallas o reves- 
- timientos se rellenarán con pedacitos largos y chatos, golpeados con el 
Martillo; ningún hueco podra exceder de dos centímetros eu su menor 
dimensión y estas prescripciones se observan tanto para el interior de la 
mampostería como tambien para su paramento. 

En los revestimientos, las colas de las piedras serán perfectamente 
acuñadas sobre el chaflán que las recibirá. 

Despues de acabadas las murallas y los revestimientos, deberán pre- 
sentar curvas sin codos o superficies planas sin depresiones ni partes so- 
¿bresalientes, y las aristas bien enderezadas. Es prohibido al contratista 
“hacer extender tierra sobre la superficie de los revestimientos, antes que 
hayan sido recibidos por el ingeniero encargado de vigilar la o 

Los enrocados de chaflán encima de las aguas bajas, serán arreglados 
y puestos a la mano y presentarán exteriormente el aspecto de un mam- 
puesto; para su inmersión, el contratista se conformará a las instrucciones 
que dará en el curso de la ejecución el ingeniero en jete. 

De El espesor de los revestimientos como tambien las dimensiones de los 
enrocados, estarán señalados en las secciones transversales. 

2 Las piedras del chaflán de los errocados en los ríos no podrán tener 

menos de cuarenta centésimos de metro cúbico. 

di Los mampuestos para empedrados serán hechos con piedras brutas o 

toscas, puestas paradas. Estas piedras tendrán por lo.menos treinta centí - 

P “metros de alto y serán bien apretadas una contra otra. Descansarán sobre 

a capa de arena, por lo menos de diez centímetros de grueso. 

2 Todas las junturas y huecos serán rellenados de arena y la superficie 

será bien pisoneada, como se usa con los empedrados ordinarios. 
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Mampostería de losa o asfalto para pisos.—La mampostería de losas 
- para pisos se hará según las mismas reglas que las de piedras canteadas. 
Las losas serán de buena calidad, sin trizaduras ni astillones, tendrán 
por lo menos un grueso medio de ocho centímetros. Las caras serán labra: | 
das con la punta fina del martillo y tendrán alrededor una cinceladura de 
dos centímetros de ancho. Se colocarán siempre de modo que traben de la 
mitad de su ancho. Las junturas no podrán exceder de cinco centímetros 
de ancho. Acabadas las junturas se emboquillarán con cimiento hidráuli- 
co y la superficie deberá presentar exactamente los perfiles señalados por 
los planos remitidos o que se remitirán al contratista en el curso de pe eje- 

cución. 

Los drllos para pisos se colocarán sea de canto o de soga; de canto 
se considerarán como mampostería de ladrillos, se pagarán como tal y 
serán sujetos a todas las regias estipuladas para la mampostería de ladri- 
llos. Los enladrillados o ladrillos puestos de-soga, 'serán duros y bien cocl- 
dos, las junturas bien a escuadra y las caras bien planas, 'se colocarán 
siempre sobre una capa de arena u hormigón débil, de diez centímetros 
de grueso. Los ladrillos serán puestos. sobre una capa de mezcla de cal 
blanca y arena, refluyendo la mezcla en las junturas, serán despues re-  : 
cortados con el cincel de modo a dejar la superficie bien plana; las juntu- 
ras no podrán tener mas de dos milímetros de ancho. Las hileras de ladri- 
llos serán perfectamente derechas, se empleará por eso la regla al tiempo 
de colocarlos. 

Las mismas precauciones se tomarán para la colocación de ladrillos 
de colores. Se agregará un poco de yeso en la mezcla y se cuidará espe- 
cialmente de dejar bien plana la superficie de los ladrillos, porque no se 
recortarán jamas los ladrillos de colores despues de su colocación. 

El asfalto será de primera calidad, se empleará de tres centímetros de 
espesor, sobre una cama de hormigón de arena con cal gorda, bien piso- 
neada, perfectamente plana. El asfalto se empleará hirviendo. Las juntu- 
ras serán después repasadas con un fierro caliente, para dejar la o 
perfectamente plana. 

Chapas de mezcla hidráulica, cemento y asfalto.—Las bóvedas serán 
cubiertas de chapas, sea de mezcla de cal hidráulica, sea de cemento Por- 
tland o de asfalto. Todas serán puestas después de haber descimbrado los 

- ATCOS PE 

Las chapas de cal hidráulica serán formadas de una sola capa, que 
llegará, por ser butida gradualmente, a presentar una superficie dura y 
lisa, sin partiduras relevantadas, contra los paramentos interiores de las 
murallas de cabezas. 

Las chapas de cemento Portland se harán también de. una sola cha- 
pa, de cinco centímetros de grueso; se principlarán sobre las murallas in- + 
teriores de cabeza, mas arriba que el nivel de la bóveda. Pero antes de ex- 
tenderla, se rayarán, barrerán y limpiarán perfectamente las bóvedas. 

Las chapas hechas de asfalto tendrán tres centímetros de grueso; se 
rayarán, barrerán y limpiarán bien las bóvedas antes de extender el asfal- 
to que-se empleará hirviendo, repasando las junturas con un fierro calien- 
te; principiando la capa sobre la muralla de cabeza, a un nivel superior a 
la bóveda; y cuando se colocare sobre los riñones de las bóvedas, se prin= 
ciplarán sobre el nivel superior del lastre. 
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Hormigón.—El hormigón se compondrá de las cantidades de mezcla 
y de piedras chancadas, indicadas por el ingeniero de sección. Las piedras 
serán muy bien lavadas antes. 

El contratista se conformará al modo de emplear que le será prescrito 
por el ingeniero en jefe en el curso de la ejecución. 

La piedra chancada será perfectamente limpia, es decir, se. lé quitará 
los detritus y se lavará si es necesario. 

Se fabricará y se guardará en una cancha, bajo techo capaz de res- 
guardarlo de la lluvia en el invierno o bajo ramadas tupidas para resguar- 
do del sol, si es en verano. 

Se principiará por hacer las mezclas, del modo señalado más arriba; 
se agregará por capas sucesivas la piedra chancada; y la mezcla se hará 
con palas rastrillos de tres puntas, hasta que sea bien completa la incor- 
poración, es decir, hasta que, todas las piedras queden bien envueltas por 
la mezcla. En caso de tener que fabricar una gran cantidad de hormigón, 
se podría emplear máquinas. 

La fabricación del hormigón se hará sin adición de agua, pero cuan- 
do las piedras sean calentadas por el sol, se rociarán en la cancha o sobre 
las carretillas para facilitar la adhesión de las mezclas. 

El contratista dispondrá la faena de fabricación de modo que la vigl- 
lancia sea fácil y cómoda, y como garantía de buena confección, el máxi- 
mum de la tarea por día de un mezclero robusto se fijará en ochenta y 
cinco centésimos de metro cúbico, no pisoneado ni medido sobre el asti- 
lero. 

Los empleados encargados de la fabricación del hormigón, llevarán 
una nota exacta y diaria del número de obreros y del cubo hecho. 

El hormigón se empleará lo mas pronto posible despues de su fabr1- 
cación; será tra bajedo sies necesario, antes de su empleo. El hormigón 
demasiado seco será rechazado y llevado fuera de la faena, para evitar que 
se mezcle con hormigón fresco. 

Se fabricará solamente la cantidad de hormigón que se podrá em- 
plear en el día, y al día siguiente se tendrá buen cuidado de quitar la le- 
chada de cal, antes dle volver a seguir el trabajo; se hará la misma opera- 
ción durante el día, cada vez que el ingeniero lo encontrare conveniente. 
E Lastre.—La cantidad de lastre que habrá que colocar será la que se 
indique en los perfiles tipos. 

y El lastre podrá formarse de arena gruesa, cascajo menudo, granito 
- descompuesto, ripio o piedra chancada. 

Si se encontrare en la formación de las excavaciones laterales o en 
los cortes, materiales aptos para emplearse como lastre, en caso de que el 
ingeniero lo juzgue conveniente, se reservarán esos materiales para em- 
——plearlos últimamente. 

E Los materiales para la formación del lastre deberán ser aprobados por 
el ingeniero, antes de su empleo. 

El lastre no podrá ser colocado sobre ningún terraplén o en ningún 
corte, sin que éstos sean enteramente concluídos con sus chaflanes, anchu- 
ra y al nivel exacto, señalado por el perfil longitudinal y recibido. previa- 
mente por el ingeniero. 

En caso de formarse el lastre de piedras chancadas, éstas deberán ser 
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quebradas de modo que pasen en todo sentido en un anillo de seis centí- 
metros de diámetro y ser duras y libres de tierra o partes blandas. 

Para la conducción del lastre, el contratista podrá usar el material de 
la vía permanente, siendo la vía colocada con todas las precauciones estl- 
puladas posteriormente para la colocación de la vía permanente, haciendo > 
el contratista uso de carros de plataforma con resortes si éstos han de ser 
remolcados con máquinas. 

Todo el riel deteriorado o durmiente quebrado en la operación del 
lastramiento será reemplazado a costa del contratista. ¡ 

Colocacion de la vía permanente.—Antes de principiar la colocación 
de los rieles, el ingeniero colocará exactamente, el eje exacto de la vía férrea 
por medio de estacas distantes o lo mas de cuarenta metros _en las partes 
rectas y de veinte en veinte metros en las curvas, como también los cam- 
bios de pendientes, ascensos y niveles. El contratista quedará responsable 
de la conservación del trazado. | 

El ancho de la vía férrea en recta, medido en los lados interiores de 
los rieles, será exactamente que se indique en los planos tipos y en las 
curvas el que indique el 1 O admitiéndose una tolerancia de dos mi- 
límetros. ! 

En las curvas , para: contrarrestar a la fuerza centrífuga, se levantará 
el riel exterior, según las instrucciones especiales que serán dadas por el 
ingeniero en jefe. al contratista, quedando siempre el riel al nivel de la 
formación. ES 

En las líneas rectas los rieles serán perfectamente rectos, y en las cur- 
vas serán los rieles arqueados según el radio. 

En ninguna parte las caras superiores y laterales de dos rieles conse- 
cutivos podrán presentar en las junturas ángulos o desigualdades. 

El intervalo entre dos rieles consecutivos será para una temperatura A 
de 15%, de cuatro milímetros, que será aumentada o disminuida según la | 
temperatura, conforme a las instrucciones del ingeniero en jefe. E 

En las curvas se compensará la diferencia del largo entre las dos lí- A 
neas de rieles. colocando en el lado interior de la curva de distancia en 

A 


distancia, rieles más cortos colocados según las instrucciones del Ingenie: 
ro en jefe. do 

Los rieles que sería necesario cortar para juntar las vías, sea a la lle- 
vada de los puentes, pasajes a niveles, cambios de vías, lo serán a costa 
del contratista y las extremidades cortadas deberán ser iguales a las de los: 
rieles enteros. 3 

Los durmientes se colocarán a escuadra, según la dirección de los + 
rieles, en las líneas rectas, y en las curvas según el radio de esas. Y 

Todo el riel se sujetara a cada durmiente por medio de dos clavos en. 3 
las líneas rectas y por tres en las líneas curvas, distribuidos en conformi- y 
dad a las instrucciones que recibirá el contratista del ingeniero en jefe. 

En los pasajes a nivel, la colocación de los rieles se seguirá con la 
misma anchura para los durmientes sin cortar ningún riel. Se empleará 
guarda-rieles de fierro al interior de la vía, los cuales serán de los mismos - 
de la vía, arqueados en sus extremidades, según una curva bien hecha de - 
un metro de radio y de treinta centímetros por lo menos de desarrollo; el 
largo de los guarda rieles y su posicion serán determinados por instruccio: A 
nes especiales remitidas por el ingeniero en jefe al contratista. j 
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Los guarda-rieles se colocarán de modo que sus junturas no corres- 
pondan a la de los rieles. 

- En el exterior, los guarda-rieles serán de madera, labrados de modo 
a ajustarse exactamente con el riel y serán fijados a los durmientes por 
medio de clavos de quince centímetros de largo. 

En caso de ser usada la vía permanente por el contratista para la co- 
locación del lastre o transporte de materiales, quedará éste responsable de 
- todos los deterioros ocasionados a los terraplenes u obras de arte por ese 
“servicio; quedará también responsable de los deterioros de los rieles por 
el empleo de ruedas usadas o mal ajustadas de los wagones de que hará 
uso en sus trabajos. Mientras se usare la vía por el contratista, éste queda 
obligado a tenerla siempre y constantemente a la altura fijada y en per- 
- fecto estado. 

- Carpintería.—Cimbras, obras permanentes, tabla-estacas y obras de 
edificios, etc., etc—La madera será siempre de primera calidad y tendrá 
Jas dimensiones dadas por los planos del proyecto que se 1emitirán al 
“contratista en el curso de la ejecución; será libre de alburas, rasgaduras, 
-carcoma, nudos sueltos, veteaduras, etc. 
| Toda madera será labrada según las reglas del arte, con ensambles, 
_escopleaduras, espigas, muecas, ligaduras, gargolas, cola de milano, en 
todo según las indicaciones que serán dadas al contratista por el ingeniero 
en Jete: 
Y Tedas las ensambladuras serán correctas y bien ajustadas; cada espi- 
ga o perno llenará exactamente la mueca o agujero preparado para re- 
cibirlo, 
Todas las piezas que en el momento del empleo tuviesen algunos vi- 
¡cios que hubieren pasado inapercibidos en los astilleros serán quitadas y 
“reemplazadas a costa del contratista. 
E La madera para cimbra será solamente labrada con hacha en los cua- 
“tro lados; los lados no presentarán ninguna curva por dentro o por fuera. 
No se quitará ninguna cimbra sin la previa autorización del ingeniero. 
Los postes y tabla-estacas serán conforme a las prescripciones dadas, 
y se golpearán hasta llegar a la profundidad fijada para cada caso parti: 
cular; se tomará en esa operación todo el cuidado necesario para que los 
postes queden exactamente en el lugar que les corresponda, y si por las 
dificultades de esa operacion se apartaren, se les hará volver por medio de 
¡puntales o cordeles y se mantendrán por medio de ligaduras, las cuales 
serán fijadae con pernos sobre los postes bien enderezados. La distancia 
entre los postes será rellenada con tabla estacas muy juntas. Las tabla- 
estacas se presentarán juntas y se mantendrán con ligaduras provisionales 
se clavarán con cuidado, una después de otra, progresivamente, para 
obtener en toda la distancia entre dos postes, una superficie plana; después 
de clavados los postes y tabla-estacas, se cortará bien de nivel a la altura 
señalada por los planos. 
==, La madera de los emparrillados será de muy buena calidad, aserrada 
mM tablones de diez centímetros de grueso; se sujetarán en cada punta so- 
E. las ligaduras con clavos grandes de dieciseis centímetros, Las junturas 
- Serán bien derechas, para no dejar ningún espacio entre dos tablones, los 
a vales se pondrán muy cerca uno de otro. 
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Obras de edificios. —Para los puentes se admitirá la madera como la 
dejan las sierras. Las vigas deberán ser bien escuadradas, rectas y las en- 
sambladuras, escopleaduras para estribos y otras caladuras para colocar 
piezas de fierro, serán ejecutadas con cuidado. 

Las maderas para encatrados y postes serán encuadradas con aristas 
vivas y bien enderezadas con la garlopa, sin ningún albornoz. ; 

Todos los pisos sobre soleras serán ensamblados con ranuras, y len- 
gietas, las tablas serán fijadas sobre cada solera por un clavo largo de 
dos veces el grueso de la tabla, para las tablas recortadas, y por dos cla- 
vos para las tablas que tengan toda su anchura. 

Toda la madera de los puentes, vigas, pisos de superstructura y to- 
das las partes de emmaderación que sean empotradas o en contacto con 
la albañilería, será alquitranada con dos manos del mejor alquitrán vege- 
tal; y toda la madera que deba quedar aparente deberá ir labrada confor- 
me a las indicaciones ya dichas. j 

La madera de las puertas, ventanas, etc., será de pino Oregón, esco: 
gido en las mejores partidas, sin añadiduras, tarugos, masilla, albura, 11 
nudos malos, ni rasgaduras. Serán bastante largas y anchas para tener las 
espigas, lengúetas y otros ensambles según las alturas de cada pieza de la 
obra; perfectamente enderezada al inilo y acepillada de manera que no 
quede ninguna señal del serrucho. 

La madera será después sólidamente ensamblada una con otra con es- 
pigas, muescas, llaves, tarugo y lengúetas; serán colocadas según la natu- 
raleza de la obra; con los espaldones encajados necesarios: las molduras y 
anchuras serán perfectamente hechas. En fin, todas las reglas del arte 
serán escrupulosamente seguidas y todas las obras de carpintería presen- 
tarán después de su conclusión una perfecta ejecución. 

Techumbres de fierro.-—Yoda la techumbre será de fierro galvanizado. 
acanalado del mejor que se encuentre en el comercio. 

Cada plancha de fierro se atornillará a las sobre costaneras con nueve 
tornillos de fierro galvanizado de (2”) dos pulgadas. Entre la golilla que 
llevará cada tornillo y la plancha, al rededor del tornillo se colocará un 
rollito de estopa con pintura en pasta. 

Las planchas cruzarán tres canales en el sentido del ancho. y 6 pul. 
gadas en el sentido del largo. 

Los caballetes serán de fierro galvanizado; cruzarán 6 pulgadas uno 
con otro y llevarán tornillos a distancia de O m 50. 

Todas las canales serán de fierro galvanizado; y llevarán dos hileras 
de remaches en las uniones de las planchas cruzando a lo menos cuatro. 
pulgadas e irán soldadas por ambos lados. | 

Los cañones para aguas-lluvias serán de fierro galvanizado de 4 pul-: 
gadas de diámetro; llevarán dos hiladas de remache e irán perfectamente. 
soldados. e 

Pinturas, vidrios y empapelados. —La pintura será preparada co 
aceite. Para los blancos se empleará el blanco de zinc; y para los negros, el 
negro marfil todos los demas materiales serán de primera calidad y aproN 
bados por ingeniero. | a 

Los nudos de pino serán quemados con fierro calentado al rojo do 
bien tapados con tarugos y masilla. Las diversas capas de pinturas presa 
critas serán aplicadas con cuidado, sucesivamente después de previa dese-" 
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cación. Los diversos tonos se despegarán bien unos de otros; los contornos 
serán bien puros y perfectamente rectilíneos. 

Los fierros gruesos, en el interior de las murallas, recibirán una capa 
de pintura de minio; los otros herrajes a la vista serán primeramente pin- 
tados con minio y recibirán después dos capas de bronce o de negro 
liso según las instrucciones que recibirá el contratista. sas diversas capas 
serán extendidas sobre los adornos y molduras, de manera que no queden 
depósitos de pintura en ninguna parte. 

Los vidrios tendrán las dimensiones y gruesos pedidos. Serán perfec- 
tamente blancos, bien transparentes, sin estrías mi defectos. Los vidrios se 
pondrán en las muecas preparadas para este efecto, en seguida se fijarán 
con clavos de un modo muy firme y después se pondrá la mesilla. 

Empapelados —Para las piezas principales de las estaciones de 1.2 y 
2.2 clase, el precio del rollo no podrá exceder de cincuenta centavos, y en 
las demas piezas o estaciones se empleará a razón de veinticinco centavos 
el rollo de papel o tira de guarda. 

Se presentarán previamente al ingeniero varias muestras, entre las 
cuales elegirá las que deben ser empleadas. 

Fierro colado y batido.—Herrería.—Todas las piezas de fierro fun- 
dido serán ejecutadas según los dibujos que serán remitidos al contratista. 
Todos los modelos serán de cuenta de éste y seran presentados para la ve 
rificación del ingeniero. 

Jól fierro colado será de primera calidad y las piezas fundidas serán 
bien amoldadas, las aristas vivas y el conjunto sin defectos, como ampo- 
llas, huecos, escorias, etc. Se prohibe el empleo de masilla antes de la re- 
cepción de las piezas por el ingeniero. 

Todos los fierros batidos serán de primera calidad, dulces, flexibles, 


ein pelo, ampollas o escamas; de un grano fino, bien forjados y labrados 


con todas las sujeciones procedentes de la naturaleza de las obras. 

Cierros.—La línea será cerrada en ambos lados, en toda su extensión, 
por medio de cercos de postes y alambres, a excepeión de los cauces de 
los ríos y esteros o caminos, para los cuales el cierro se juntará con las 
alas de los puentes o los postes de las puertas. 

Este tipo de cierro podrá modificarse por el ingeniero cuando sea in- 
dispensable construir murallas o pircas, debido a condiciones especiables 
del rasgo ocupado por el ferrocarril. 

El contratista no podrá dar principio a la ejecución de una parte de 


los cierros, antes de concluído el terraplén o corte que forma camino. 


El cierro se llevará por partes rectas, las mas largas posibles, en con- 
formidad a las indicaciones del i ingeniero y a los perfiles transversales, 


tipos y planos de la zora de expropiación. 


Se remitirá al contratista un plano indicando la forma y dimensiones 
de la clase de cierro por construir. La construcción de éstos se hará por 
medio de planillas, señalando exactamente la sección determinada en el 
plano, 

Los cierros de estaciones podrán ser de alambre, de madera, de fierro 
galvanizado o albañilería, según las localidades y la importancia de las 


estaciones. En cada caso se entregarán al contratista los planos detallados 


de eses construcciones. 
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Puertas para caminos públicos y particulares. —1.2 Las. puertas para 
caminos públicos serán todas conformes al dibujo que se remitirá al con- 
tratista por el ingeniero en jefe. La madera de estas puertas será de pri- 
mera calidad, de pino de Oregón, labrado con la garlopa y perfectamente - 
ensamblado. | dE 

Los postes serán de ciprés igualmente labrados con la garlopa. E 

2.0 Las puertas para caminos particulares serán en su forma y ie 
mensiones conformes al dibujo que remitirá el ingeniero. 

La madera de esas puertas será labrada y de la mejor calidad de las 
del país. 

Los postes serán de roble pellín. . | 

Las especificaciones relativas a la carpintería, herrería y pintura se 
aplicarán igualmente a la construcción de las puertas paa caminos pú- 
blicos y particulares. 

Maestranzas —Tornamesas.—Todas las obras serán oo en sus 
formas y dimensiones a los dibujos detallados que serán remitidos al con- 
tratista por el ingeniero del Gobierno. E 

El fierro colado será de la mejor calidad, arenal en su quebra- 3 
dura un grano plomo, apretado e igual, no tendrá rasgaduras, escorias, 
_sopladuras, gotas frías u otros defectos susceptibles de alterar su resisten- 
cia. Deberá ser suave y fácil al cortarlo con el cincel o la lima. Su tena- 
cidad probada sobre barras fundidas a propósito, será superior a quince 
kilógramos por cada milímero cuadrado de sección; no se podrá rompera 
la compresión bajo una carga de ochenta kilógramos por cada milímetro 
cuadrado de seccion y deberá soportar alteración, una carga de veinte k1- 
lógramo por cada milímetro cuadrado de sección. 

Todos los fierros batidos serán suaves maleables, sea en caliente o en. 
frío, su quebradura presentará un grano fino y homogéneo. Serán perfec- 
tamente forjados o laminados, sin pajas, ampollas o escamas, rasgaduras 
u otros defectos, podrán resistir a la tracción sin romperse a una carga 
de treinta y seis kilógramos por cada milímetro cuadrado de sección, sin 
experimentar la más pequeña alteración. A 

Las planchas de fierro batido serán de la misma calidad a los menos | 
de la que se usa en la construcción de las calderas para máquinas a va- 
por; serán perfectamente laminadas, soldadas sin paja, rasgadura o falta 
de metal, se trabajará facilmente al punzón, a las máquinas de forjar, 
acepillar o cortar sin alteraciones. 

Los fierros de ángulo o doble 'P. o cualquiera otra forma, serán de 
primera calidad, capaces de ser doblados en frío lo mismo que calientes, | 
según las formas necesarias para la construcción. Se trabajarán facilmen- + 
te a la fragua, al punzón, sin alteración; serán laminados, perfectamente 
rectos y serán enderezados, si es necesario, en molde de fierro colado en 
la forma de los fierros. A 

Los ejes, las crapodinas, los ejes de transmisión del movimiento y 
los ejes de transmisión de las ruedas de rotación, serán de fierro de grano 
fino de primera calidad. 3 

¿Los remaches serán de fierro, de la misma calidad de los que se usan 
para caldera de locomotoras, dúctil y fuerte, serán de tierro del mas resis- 
tente y de la mejor calidad. Al remacharlos se extenderán igualmente sin 
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quebrarse ni rasgarse. Los fierros para remaches o pernos, podrán ser 
dcblados a 459 y enderezados en frío sin alteración alguna. 

- El acero del eje y de la crapodina será de la mejor calidad, llamado 
acero de Alemania, convenientemente templado. 

El bronce será homogéneo y sin mezcla de materias extrañas; en la 
proporción de ochenta y dos por ciento de cobre y dieciocho por ciento de 
estaño. 

El plomo usado para sellar no será terroso ni arenoso. La madera 
será enteramente de roble pellín de primera calidad; tendrá a lo menos 
un año y a lo mas dos años de corte, será de fibras apretadas y derechas, 
perfectamente, sin alburas, rasgaduras, podredumbres, nudos viciosos y 
otros defectos. Las piezas serán labradas por los cuatro lados, perfecta- 
mente rectas y tendrán rigurosamente las dimensiones indicadas en. el 
plano. 

La confección de la enmaderación será hecha con esmero, según las 
reglas del arte. 

Las ensambladuras tendrán las formas y dimensiones indicadas, se- 
rán correctas y bien ajustadas, sin juego ninguno después de ser alquitra- 
nadas o pintadas. 

El trabajo de mampostería será en todo conforme a las especificacio- 
nes para las obras de la misma naturaleza. 

Se tomará todo el trabajo necesario para que, colocada o armada una 
tornamesa, todos sus movimientos sean suaves, iguales, sin golpes; se em- 
plearán en esa operación obreros mecánicos "muy competentes. Después 
de ser armado el plan superior de los rieles, deberá quedar perfectamente 
horizontal. 

Las tornamesas deberán A PORIAN sin que se note deformaciones apa- 
“rentes, las máquinas con su ténders, mas pesadas, empleadas en la línea, 
“colocadas sobre la tornamesa, o un peso equivalente y uniformemente 
repartido; se moverá algunas veces la tornamesa para asegurarse de la 
regularidad de sus movimientos. Si después de'esa prueba, no se nota 
flecha permanente y ninguna deformación, sea en la forma de las piezas 
o en los ensambles y si el sistema de rotación no ha sufrido nada, y la 
ejecución es conforme a las condiciones estipuladas mas arriba y al dibu- 
Jo de construcción, se recibirá la tornamesa. 

Revestimiento con champas o césped. —Todos los chafianes de los te- 
_rraplenes ejecutados con arena y principalmente donde se tema la acción 
del viento, serán protegidos por una capa de céspedes, puesto *de canto, 
según las indicaciones del ¡ ingeniero en jefe. 

Estos céspedes se sacarán en tanto qne se pueda, de los sitios ocupa- 
dos, sea por los terraplenes, sea por las excavaciones laterales. 

Los céspedes tendrán por lo menos diez centímetros de grueso, des: 
- pués de su colocación serán bien pisoneados con un pisón chato y recor- 
eS _ tado de modo a formar aristas bien hechas. 
= Empedrado.—Pasajes.—Para las calzadas o ramplas empedradas, es- 

Mando preparada la cama de un modo conveniente, se extenderá, según la 
curvatura o declives transversales fijados, una capa de arena de veinti- 
3 cinco centímetros, bien mojada y pisoneada. Se principiará en seguida 
e or la colocación de las soleras o piedras maestras, según las líneas y de- 
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clives convenientes, apretándolas con el al y rellenándolas con are-. 
nas en las junturas. 

Se pondrán después las piedras por hileras rectas de un ancho uni- 
forme perpendicular al eje del camino, trabadas de la mitad con las hile- 
ras contiguas y cuidadosamente rellenadas de arena. Terminada la colo- 
cación de las piedras y soleras, se las pisoneará con un pisón de veinte 
kilógramos, hasta que no bajen mas por la percusión. 


“El contratista tendrá que reemplazar sin demora las piedras que se 


romplesen por efecto de esa mano de obra, y reparará también las depre- 


siones que se produjesen. En fin, después de haber visitado el empedrado 
y por orden del ingeniero, se extenderá sobre la superficie del empedrado 
una capa de arena de tres centímetros de espesor. 

Calzada de piedra chancada para patios y caminos.—El contratista no 


podrá principiar la calzada sino después que el ingeniero haya averigua- 


do los declives y ascensos y que se hayan asegurado que el encajonamien- 
to o cama está preparada en toda su extensión y profundidad y cea la 
forma rice 

En las partes en UE ze mas de un metro de altura o el 
eje, no se construirá la calzada sino después de dos meses, a lo menos, de 
la conclusión del terraplén o según la orden especial del ingeniero. 

Para reglar y verificar el coronamiento, los declives o «ascensos el per- 
fil de los chafianes y de los fosos, sean de ferrocarril como de los caminos 
modificados, como también la curvatura de las calzadas, se emplearán ga: 
libos construídos según los dibujos dados por el ingeniero. 

Las dimensiones de las piedras chancadas se verificará por medio de 
anillos de diámetro prescrito por el ingeniero. 


Todos los materiales para la construcción de las calzadas, serán exa- 


minados y recibidos previamente antes de emplearlos. ' 

Después de la recepción hecha en regla, estos materiales serán exten- 
didos sin ninguna mezcla de tierra ni arena y serán arreglados con cuida- 
do,en el encajonamiento o cama, que habrá sido previamente desembara- 

zada de todas las aguas y de las tierras gredosas que pudiera contener. El 
subsuelo habría sido previamente regularizado y pisoneado. 


Recepción provisional de materiales para las obras de arte. —Todos los 
materiales serán visitados y recibidos provisionalmente antes de su em- 
pleo y se arreglarán para este objeto, según las indicaciones de los inge- 


nieros del Gobierno. 


Las maderas y fierros rehusados deberán ser inmediatamente aleja- 


dos de los almacenes o faenas; la arena o las piedras chancadas no adml- 


sibles serán sin pérdida de tiempo botadas en los terraplenes; los otros | 


materiales rehusados serán sacados lejos del lugar de la construcción, en 


el término de veinticuatro horas. Los gastos de transporte y las indemni- * 
zaciones por depósitos, serán de cuenta y cargo del contratista. Sin em- * 
bargo, las recepciones provisionales de estos materiales que aun emplea- + 
dos y dentro del plazo fijado por la garantía, sean reconocidos defectuosos - 


podrán ser rehusados y reemplazados a expensas del contratista. 
mezcla. 


según la calidad de ¡a cal. 


Composición y fabricación de la mezcla.—Se emplearán dos clases de 


La primera se compondrá de una parte de cal y dos o tres de arena, 
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La segunda, de una parte de cemento, una de cal y cinco o seis de 
arena, según las circunstancias y las órdenes que dé el ingeniero. Esta 
mezcla es obligatoria para las bóvedas, fundaciones de estribos y macho- 
nes de puentes. 

En todo caso, la mezcla se hará bajo techo, sobre una superficie pro- 
vista de un entablado y sin adicionar agua a la cal blanca apagada en 
pasta, y la mezcla deberá presentarse en buena consistencia gredosa. 

Las cantidades de materiales se determinarán con medidas métricas 
de una capacidad determinada y en presencia de un agente del Gobierno. 

El empleo de máquinas para la fabricación de la mezcla es recomen- 

dado y exigido por todas las obras de alguna importancia. 
Excavaciones. —Las escavaciones se profundizarán hasta la hondura 
que indique el ingeniero, y bajo ningún pretexto se permitirá que se 
principle la fábrica antes que dicho ingeniero haya examinado el herido 
y haya dado su permiso para que se principie la construcción. 

En caso de usar cal blanca.—Todo” herido se mantendrá desaguado y 
seco, hasta que las mezclas de la fábrica que estuvieren mas bajas que la 
superficie del terreno se hayan endurecido. En todo caso se obligará al 
contratista a desecarlo, cuando lo exija el imgeniero para cerciorarse del 
estado de la fábrica. 

Antes de mover las cimbras en los puentes de arco, se llevará la tie- 

rra hasta arriba de las murallas, en capas delgadas y bien rameadas. 

En los edificios, la superficie de los pisos se humedecerá y rameará 

bien antes de colocar el enladrillado. 

Todo el terreno en las estaciones se dejará parejo. La tierra para te- 
rraplenar el recinto se extraerá del punto indicado por el ingeniero. 

| Alguitranado.—La madera de los puentes tendrá dos manos del me- 
"jor alquitran de Stokolmo. El alquitrán de carbón de piedra que se ex- 
tiende encima de los arcos para formar la chapa, se hervirá previamente, 
a lo menos veinticuatro horas, eS aplicará caliente; lo mismo el alqui- 
tran de Stokolmo. 

Señales.—El material y alardotra de las señales serán de la mejor 
calidad. 
: Cada madero se pintará con tres manos de pintura blanca, las aspas 
¿en un lado blanco y en el otro colorado, y el fierro con tres manos de pin- 
—bura negra. 

Ala conclusión del contrato, el contratista dejará cada señal comple- 
ta y en perfecto estado de uso. | 

4 Depósito de agua.—Las planchas, tubos, pernos y barras serán de la 
mejor calidad de material y manufactura. 

Los depósitos se armarán por mecánicos y se dajarán en perfecto es- 
tado, sin filtraciones ni otros defectos. 

Las junturas de las planchas se calafatearán con mastic de limadura 
de fierro, a no ser que el contratista prefiera acepillarlas. 

] Jodo fierro se pintará en la fábrica con dos manos de pintura colora- 
da y dos manos al óleo, después.de ser armado. 

La obra de piedra, ladrillo o madera, será conforme a lo especificado 
en los párrafos anteriores para los mismos materiales. 

Bombas.—El contratista proveerá una o dos bombas de bronce de la 
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mejor calidad y de las dimensiones que indique el ingeniero. para, cad 
depósito de agua. ¡ ¡ 

Cada bomba irá asegurada sólidamente *por la base a una viga a 
madera. Tendrá un volante pesado, con manubrio para dos hombres, un 
armazón fuerte de fierro colado y las válvulas de fácil acceso. | E 

Toda la obra de mano será muy esmerada e igual al trabajo fino de 
maquinaria. za 

En caso que, a juicio del ingeniero, la bomba no trabajase con 00 
perfección, el contratista se obligará a cambiarla, hasta quedar a satisfac- 
ción de aquel. 

Grúas o columnas hidráu!icas. e erúas tanto en su material como. 
en su manufactura, corresponderán a las especificaciones DEJO: mampos- | 
tería. 

Las grúas quedarán bien armadas, sin filtraciones, girando con faci- 
lidad, y las válvulas funcionando satisfactoriamente. 

Toda grúa se pintará con cuatro manos de pintura al óleo, las 10 
primeras en la fábrica con pintura colorada y las otras dos después de 
armada. A 

La parte pulimentada se pintará en la fábrica con una mezcla de e. 
pintura blanca y sebo. , 3 

Cañería de fierro.—La mayor parte de la cañería será a empalme y 
espiga; cada tubo de nueve piés de largo, fuera del ca 

Las junturas se harán con plomo. | 

Cada tubo será de espesor uniforme en toda su extensión, de sección - 
exactamente circular, bien liso de dentro y fuera, sin. ampollas, grietas, de 
agujeros, torceduras u otros defectos. 3 

Toda la cañería recibirá por dentro y fuera, dos manos de alquitrán a 
bien cocido. | 

En la colocación de la cañería se tendrá cuidado de seguir un nivel E 
uniforme y alineaciones rectas, uvidas por curvas suaves. A 

Tómese razón, comuníquese y públiíquese.— ERRÁZURIZ. — Arturo 3 
Alessandri. “Y 
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Cuaderno de condiciones generales para la provisión de rieles de 
acero y accesorios de la vía. y E 


S I—CoNDICIONES GENERALES 


Artículo 1.2 Todos los rieles y accesorios que se » fabriquen. para a el 
Gobierno de Chile, deberán someterse a las condiciones impuestas en este 
Cuaderno de Condiciones Generales para la provisión de rieles y de accesos! 
rios de la vía. d 

Art, 2% El Gobierno de Chile acreditará agentes especiales en E tá 
bricas en que se confeccione el material de que se trata.  / NS 

Estos agentes deberán ejercer toda la vigilancia necesaria para ase- 
gurar el fiel cumplimiento de las condiciones impuestas a la fabricación y 
practicarán las verificaciones, ensayos etc., que se requieren. 
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Art. 3.2 La fabricación de los rieles y accesorios se haré en conformi.- 
dad a los planos confeccionados al efecto y a las presentes condiciones 
generales. 

Art. 4. La fábrica no podrá comenzar la fabricación mientras no sea 
autorizada para ello por una orden escrita del agente fiscal. 

Este funcionario no emitirá dicha orden hasta haberse asegurado, en 
vista de las muestras y de los ensayos correspondientes, de que el perfil, 
las dimensiones y el peso de los materiales, así como la composicion y la 
resistencia del metal corresponden a las condiciones del contrato de pro- 
visión. 

Art. 5.2 Las condiciones, comprobaciones, ensayos, etc., a que se re- 
fiere el artículo 2.%, se encuentran consignadas en los parrafos que corres- 
ponden a cada clase de material, en el presente cuaderno de cláusulas. 

Sin embargo, se podrán imponer nuevas. cláusulas en el cuaderno 
especial para cada trocha. 

Art. 6.2 El agente fiscal procederá, en conformidad a esas condiciones, 

a la recepción provisional del material en la fábrica. 

] MEE Levantará día a día actas de esta recepción, las cuales servirán para 
formar estados mensuales, firmados] por él y por el representante de la 
fábrica, que se extenderán por duplicado, quedado un ejemplar en poder 
de cada uno de los firmantes. 

El agente marcará con un signo de rechazo muy aparente e indeleble 
los materiales rechazados, a menos que sean destruídos a su vista. 

Art. 7.2 El proveedor dará todas las facilidades necesarias para efec- 
tuar las pruebas, comprobar las dimensiones y llevar a cabo la recepción 
provisional, siendo de su cuenta exclusiva los gastos que dichas operacio- 
nes demanden. 

Art. 8.2 Verificada la recepción provisional de los materiales y por 
este solo hecho serán ellos propiedad incontestable del Estado de Chile. 

Art. 9.2 La vigilancia ejercida en la fábrica por el agente fiscal, las 

verificaciones y pruebas y la. recepción provisional de los materiales fabri. 
cados no tendrán, en ningún caso, por efecto disminuir la resposabilidad 
del proveedor; quedará plena y entera hasta la expiración del plazo de 
- garantía. 
Art. 10. Queda prohibido al proveedor encomendar la ejecución de 
todo el material contratado o parte de él a fábricas que no sean las apro- 
- badas por el Gobierno, a menos que se le autorice expresamente para ello 
por un decreto supremo.. 

Art. 11. No se admite ninguna modificación al presente cuaderno de 

cláusulas ni a los cuadernos de condiciones especiales para la provisión 
- de los materiales que corresponden a cada trocha. 
Art. 12. Sin embargo, la administración se reserva el derecho de in- 
troducir, mientras dura la ejecución del material, las modificaciones que 
estime conveniente hacer en la forma o en las dimensiones de un tipo 
E cualquiera de las piezas contratadas. 

El proveedor queda obligado a conformarse con los nuevos dibujos 
que se le remitan y a modificar, en consecuencia, o a renovar los modelos 
y aparatos de fabricación. 
pl 8 - Sila administración deseare introducir ones de otra especie. 
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de fabricación, ya sea en la naturaleza y forma de las pruebas de recep- 
ción, deberá proceder en esto de acuerdo con el proveedor. 

“Art. 13. Salvo estipulación especial, el pago de los rieles y accesorios 
se hará tomando como base el peso unitario consignado en los planos ofi- 
ciales. 


ocasiovan un aumento en el peso de los materiales, el proveedor tendrá 
derecho a que se le pague dicho exceso en conformidad a los precios unl- 
tarios del contrato. : 

En todo caso, se le abonará el valor de las transformaciones que deba 


introducir en los modelos o aparatos de fabricación, o el de los nuevos 


modelos o aparatos que sea necesario ejecutar. 


Se le abonará, igualmente, un aumento de precio por el exceso de 


obra de mano que resulte.. 

Art. 15. Las piezas que hayan sido ejecutadas en conformidad a as 
bases de provisión y antes de que la administración haya ordenado las mo- 
dificaciones de que se trata, serán recibidas por el Estado de Chile. 


S T[.—RIELES 


Art. 16. En cada caso especial, se indicarán detalladamente los tipos 
de rieles por ejecutar, acompañando los planos y detalles correspondientes. 


Art. 17. La sección transversal de los rieles debe formarse exacta- 


mente a Los planos confeccionados al efecto. 
Esta condición se comprobará por medio de galibos que el fabricante 


hará en vista de aquellos planos y que deberán ser aprobados por el agente 


encargado de la vigilancia y recepción del material contratado. 

Se fija en 0,0005 m. la tolerancia en mas o en menos para las diver- 
sas dimensiones de la sección transversal; se tomarán así en cuenta las di- 
ferencias de sección que puedan provenir del desgaste de los cilindros la- 
minadores y de su mayor o menor separación. En todo caso, el ajuste con 
la eclisa deberá ser perfecto. 


Art. 18. El peso de los rieles debe ser el que corresponda al tipo cuya 


provisión se ha contratado. Lo fijará en la fábrica el agente fiscal, en vis: 
ta de la densidad de los primeros rieles fabricados, densidad que en nin- 
gún caso podrá ser inferior a 71.7. Fiste peso tendrá sólo el valor de dato 
¡lustrativc. 

Se admite una tolerancia de 2% sobre las pesadas parciales de 10 rie- 
les, y de 1% sobre las pesadas totales. 

Art. 19. a longitud y número de rieles, tanto del tipo normal como 
de los destinados a las curvas, será fijado de antemano. ) 

La tolerancia, en mas o menos, que se admite en la longitud de las 


barras es de 


1 
6000 de su largo. 


ee 20. El fabricante deberá marcar el alma de cada riel con el nom- 


bre de la fábrica, el año de su fabricación, y las iniciales FP. €. D. E. con 
caracteres en e 

-El número de la colada será Inscrito en caliente sobre el alma de cada 
riel a su salida del laminador. | 


Art. 14. Si las modificaciones a que se refiere el artículo anterior 
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Se pintarán, además, los extremos de los rieles cortos y sus secciones 
transversales. 

Art. 21. En cuanto al procedimiento empleado en la fabricación, será 
el mejor de los procedimientos en uso o el que el fabricante proponga, 
siempre que lo acepte el agente fiscal, tomando especialmente en consi- 
deración la naturaleza de las fundiciones y de los reactivos empleados. 

Art. 22. Por lo que toca a los detalles de fabricación de los rieles, de- 
berán ajustarse a las condiciones consignadas en los párrafos siguientes: 

a) Al salir de los laminadores, se cortarán las barras a una distancia 
de sus extremos suficiente para que desaparezcan los defectos que la fa- 
bricación deja siempre en ellos. Esta operación se hará en caliente, re- 
cortando a un mismo tiempo los dos extremos de cada riel con sierras 
circulares. 

Si es necesario, se arreglaran en seguida las puntas del riel, pasándo- 
lo por la máquina de cepillar. 

La longitud de los rieles calientes se calculará en vista de que se re- 
duzca a la normal, una vez enfriados; si entonces resultarenm demasiado lar- 
gos, se cortarán de nuevo en frío, llevándolos al torno o al cepillo. 

b) El fabricante debe entregar los rieles perfectamente rectificados en 
todo sentido. 

Para enderezarlos los golpeará con martillo de madera, quedando es- 
trictamente prohibido el uso de martillos de fierro. 

Si una vez enfriados, los rieles no se encuentran perfectamente rec- 
tos, se enderezarán en frío por medio de un tornillo de presión u otro pro- 
cedimiento análogo; 

c) Los agujeros destinados a recibir los pernos de las eclisas se abri- 
rán con el taladro; en ningún caso podrá recurrirse al empleo del punzón. 

El número, el diámetro y la posición de estos agujeros se fijaran en 
cada caso especial en los planos confeccionados al efecto; el fabricante cons- 
tituirá conforme a esas indicaciones, galibos que deberán ser aprobados 
por el agente fiscal y que servirán para comprobar que el trabajo se hace 
en un todo conforme a los planos. 

Se fija en 0,0005 m. la tolerancia admitida en la posición y diámetro 
de dichos agujeros. 

Art. 23. El acero que se emplee en la labriación de los rieles debe 
ser homogéneo, compacto y suficientemente duro. 

Su fractura debe presentar un grano fino, uniforme, sin puntos blan- 
cos o brillanyes; no se admitirán en el acero pajas, grietas : ni sopladuras. 

Art. 24. Con respecto a la composición química del acero se exige 
que el carbono entre en proporción mas fuerte que los otros metaloides. 

Se fija en 0,55% la proporción mínima del carbono que el metal debe 
contener y 0,10% el máximum de tolerancia admisible en la de fósforo; 
se exige una mnprción de manganeso que sea próximamente doble de la 
de carbono. 

Art. 25. La composición del metal se comprobará por medio de en- 
sayos químicos hechos sobre muestras tomadas en cada fundida, con cuyos 
resultados se formarán cuadros circunstanciados. 

Si estos ensayos acusan en el acero de una fundida, composición quí- 


Mica en contradicción con las cifras fijadas anteriormente, el agente fiscal 
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- exigirá del fabricante las modificaciones en el procedimiento de fabricación 
que crea conducentes para acercarse a aquella composición. Recibirá, no 


obstante, los productos de la fundida de que se trata, siempre que satisfa- E 
gan a las demás condiciones y pruebas estipuladas en el presente cuader- 


no de ciáusulas. 


Art. 26. La resistencia del acero se comprobará por medio de ensa- E 
yos a la tracción, ¡hechos sobre muestras tomadas en el momento del la- 


minaje. 
Se fija entre 65 y 715 kilos por milímetro cuadrado de sección primi- 
tiva la resistencia absoluta a la ruptura, con alargamiento mínimum de 


12%. 


sección circular de 16 a 18 m/m. de diámetro y los alargamientos se me- 
dirán entre dos señales primitivamente distantes 200 m/m. 

Se ensayaran, para cada fundida, dos muestras fabricadas, la primera 
del primer riel y la segunda del último riel de dicha colada. 

Si las dos muestras dan resultados satisfactorios, se aceptará el metal 
de la fundida; si ambas dan malos resultados, se rechazará; si una de las 


barras resistiese a la prueba y la otra no, se tomará una tercera sacada del 


mismo riel que corresponde a la muestra defectuosa y se le ensayará, acep- 
tando la fundida, caso de obtener resultado satisfactorio y rechazándola, 
caso contrario. 

Art. 28. El agente fiscal deberá apreciar la calidad de los rieles du- 
rante el curso de la fabricación, sometiéndoios a las siguientes pruebas; 


a) La primera serie de experiencias tiene por objeto verificar ensayos 


de flexión, 


Se colocará el riel sobre dos apoyos distantes de 1 ,10 m. y se le apli- e 
cará en su punto medio una presión determinada conforme al tipo del riel 
y admitiendo una carga de elasticidad de 35 k. por mm* ; dejando obrar 


esa presión durante cinco minutos, a lo menos, y retirándola en seguida; 
el riel no debe conservar flecha permanente alguna. 

Se procederá entonces a otras pruebas a la flexión, durante las cuales 
se medirán las flechas permanentes que resulten; éstas no deben sobrepa- 
sar a las fijadas en cada caso especial, según el tipo del riel. 

Se aumentará en seguida la presión hasta la ruptura de la barra; 

b) Se hará una prueba de choque con un trozo de riel de largo no 
superior a 1,80 1m., elegido de cada quinta hornada. Se colocará el riel so- 
bre los apoyos, con la cabeza hacia arriba y las muestras serán sometidas 
- 2 las siguientes pruebas de impacto: 


Pesos por metro corrido ' Altura de caida 
Kgs. : Kgs. : Mtr. 
24,5 a MD O 4.25 
21,0 » e i 4.59 
32,5 ADN | 4,85 
MENA, » 42 A OR Ú 
42 > 49 Pa 550 


Para rieles de peso menor de 94 19 kgs., el Inspector *Péenico fijará la 
altura de caída y el peso del martillo, de manera que se obtenga para el 


) 


Art. 27. Las muestras sobre que se verifiquen estos ensayes serán de 
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material una resistencia unitaria comparable a la producida por las prue- 
bas impuestas. 

Si algún riel se rompiere durante la prueba de choque, se efectuarán 
- dos pruebas mas con otros rieles de la misma hornada, y si cualquiera de 

éstos fallara, todos los rieles de esa hornada serán rechazados; pero si 
ambas muestras adicionales llenaran los requisitos, todos los rieles de la 
misma hornada serán aceptados. 

Si se rechazaran los rieles de alguna hornada por falta de los requi- 
sitos de la prueba de choque arriba especificada, se probarán en la misma 
- forma otros dos rieles: uno de la hornada anterior y otro de la que sigue. 
: En el caso de que falle la prueba hecha con alguno de los rieles de 
estas dos hornadas, se efectuarán dos pruebas adicionales de la hornada 
; correspondiente y se procederá en la forma ya descrita, y así Lt 
mente hasta que se haya probado el grupo total de las cinco nornadas, s 
fuere necesario. 

La aceptación o rechazo de todos los rieles de una hornada dependerá 
del resultado de las pruebas. 
,. La máquina para las pruebas de choque tendrá un martillo de 900 
Meisgremos de peso, y su cara de impacto tendrá 1307/,, de radio, El riel 
de prueba será colocado con la cabeza hacia arriba, sobre los apoyos sóli- 
; dos espaciados a 910"/,, de distancia entre sí. El bloque yunque pesará a 
lo menos, 9 toneladas y los apoyos formarán parte del yunque o estarán 
sólidamente asegurados a éste. 
Si la máquina disponible para las pruebas no llenare los requisitos 
o exigidos, podrán hacerse las pruebas de choque con la maquinaria dispo- 
-nible, siempre que ella dé, a juicio del Inspector Técnico, las seguridades 
del caso y que las pruebas sean por su efecto, comparables a las pres: 
Critas. 
En todo caso, el informe sobre las pruebas de choque mencionará la 
temperatura atmosférica y la flecha permanente obtenida en cada prueba 
y vendrá acompañada de una descripción de la máquina y detalles de las 
pruebas en caso de usar otros dispositivos que los prescritos. 

Art. 29. Como complemento de los ensayos a que se refiere el ar- 
iculo anterior, el agente fiscal deberá hacer laminar hojas de resortes 
on algunas puntas de rieles, las cuales deberán soportar, sin deterioro, 
l alargamiento previsto en el pliego de condiciones especiales para el 
ontrato, 

Encorvará en seguida en frío algunos rieles, colocados de plano, con 
un radio determinado especialmente y durante esta operación no deberán 
producirse en las piezas grietas ni fisuras. 

Hará también fabricar buriles, que deberán atacar la superficie de 
piezas de fundición gris sin gastarse, mellarse, aplastarse ni quebrarse. 

| Por fin, someterá al acero de fabricación y alos rieles fabricados a 
todas las pruebas complementarias que se estipulen para el contrato. 

Art. 30. Las pruebas, excepción hecha de las al choque, se harán 
sobre dos rieles de cada lote de doscientos fabricados. Si dan resultados 
satisfactorios, se aceptará el lote correspondiente; si los dos rieles ensaya- 
dos no resisten a alguna de las pruebas exigidas, se rechazará todo el lote; 
Siuno resiste y el otro nó, se ensayará un tercero perteneciente a la 

| Nemo Bandido del que haya dado mal resultado, aceptando el lote si los 
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ensayos de la nueva muestra son satisfactorios; y rechazándolos, en caso 
contrario. ! 
Art. 31. El mismo agente fiscal hará la recepción provisoria del ma- 
terial en la fábrica y durante la fabricación. separando las barras que sa- 
tisfagan a las condiciones estipuladas y haciéndolas pesar y agujerear. 


S II.—Ecutsas 


Art. 32. En cada caso especial, se indicarán detalladamente los ti- 
pos de eclisas cuya provisión se pide, acompañando los planos y detalles 
correspondientes. 

Art. 33. Las formas y dimensiones de las eclisas deberán confor- 
marse exactamente a los planos confeccionados al efecto. 

Esta condición se comprobará por medio de galibos construídos por 
el fabricante y aprobados por el agente fiscal. 

Ademas, se comprobará si las eclisas se ajustan libremente al riel 
padrón y si se encuentran en contacto con él en toda la extensión de las 
superficies indicadas en los dibujos. | 

Se fija en 0,0025 m. la tolerancia en mas o menos sobre la longitud 
normal. 

Art. 34. El peso de las eclisas será el que corresponda al tipo cuya 
provisión se ha contratado, y se fijará en la forma indicada para los rieles 
en el artículo 18 de estas cláusulas. 

La tolerancia admitida en las pesadas parciales será de 2% sobre el 


peso normal, en la pesada total sólo se aceptará la tolerancia de 1%. : 
Art. 35. Cada eclisa deberá llevar en su cara exterior la marca de la 
fábrica y el año de la fabricación en caracteres en relieve. E 


Art. 36. En cuanto al procedimiento empleado en la fabricación, será 
el que el fabricante proponga, siempre que el agente fiscal lo acepte, to- * 
mando especialmente en consideración la naturaleza de las fundiciones y - 
de los reactivos empleados. do 
Art. 37. Por lo que toca a los dsjales de fabricación de o de- 
berán ajustarse a las condiciones consignadas en los párrafos siguientes: 
a) Al salir del último laminador, se procederá a despuntar las barras 
y a enderezarlas en caliente con una prensa de mano u otro procedimiento - 
análogo. Después del enfriamiento, se cortarán y pulirán de manera que 
no quede sobre la sección de la eclisa, ningún saliente a pueda impedir 
el contacto con el riel en toda su longitud; h 
b) Los agujeros destinados a recibir los pernos se abrirán con el ta- 
ladro. : 
El número, el diámetro y la posición de estos agujeros se fijarán en 
cada caso especial en los planos confeccionados al efecto; el fabricante 
construirá conforme a estas indicaciones un galibo que deberá ser aproba: 
do por el agente fiscal y que servirá para comprobar que-el trabajo se 
hace en un todo conforme a los planos. A 
Se fija en 0,00025 m. la tolerancia admitida en el diámetro de dichos 
agujeros. Respecto a su posición no se admitirá tolerancia de ninguna es ed 
pecie, y se comprobará por medio de un padrón especial. 
Art. 38. El acero que se se emplee en la fabricación de las eclisas cord 
semi duro; deberá presentar en su fractura un grano fino, compacto y he 
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forme, sin puntos blancos v brillantes; no se admitirán en el acero, pajas, 
grietas ni sopladuras. 

Art. 39. Con respecto a la composición química del acero, se exige 
que el carbono entre en mayor proporción que los otros metaloides. 

Se fija entre 0,25 y 0,35 2% la proporción de carbono que el metal 
_debe contener y en 0,10% el máximum de la tolerancia admisible en la 
de fósforo. 

En cuanto al manganeso, se exige que el metal lo contenga en pro- 
porción próximamente doble a la del carbono. 

Art. 40. La resistencia del acero se comprobará por medio de ensa- 
yos a la tracción, hechos sobre muestras tomadas en el momento de la 
colada. 

Se fija entre 45 y 50 k. por milímetro cuadrado de sección primitiva 
la resistencia absoluta a la ruptura y con alargamiento mayor de 22% 
"contados sobre 200 m/m. de longitud primitiva. 

Ar. 41. Estos ensayes se harán en la forma y condiciones estableci- 
das para el metal de los rieles (Art. 26). 

Art. 42. El agente fiscal deberá apreciar la calidad de las eclisas du- 

rante el curso de la fabricación, sometiéndolas a las siguientes pruebas: 

| a) Formará con los rieles de 1,50 m. de largo y con las eclisas y per- 
nos correspondientes, una Juntura que deje 0,006 m. entre los rieles ecli- 

sados; se colocará la viga así formada con la zapata para arriba sobre dos 
apoyos distantes de 910 m/m. y se le aplicará en su punto medio una pre- 
sión determinada, conforme a los tipos del riel y de las eclisas y admitien- 
do,una carga límite de elasticidad de 25 k. por milímetro cuadrado; de- 
jando obrar esa presión durante cinco minutos a lo menos y retirándola 
en seguida, no se debera constatar ninguna flecha permanente. 
| Se irá aumentando sucesivamente esta carga hasta que los extremos 
de los rieles se toquen, a menos que se haya llegado antes a la ruptura, 
midiendo cuidadosamente las flechas permanentes que resulten, las cuales 
mo deberán ser superiores a las fijadas en el cuaderno especial. 

b) Se colocará una pieza forinada análogamente sobre dos apoyos dis- 
"tantes de 0,910 m. y se dejará caer sobre la juntura un martillo del peso 
jado especialmente y desde las alturas previstas, midiendo después de 
ada golpe las flechas permanentes que, resulten; 

Las eclisas deben resistir sin ruptura el choque de ese mertillo cuan- 
do caiga desde la altura máxima fijada en el pliego de condiciones espe- 
-—Clales para el material contratado. 

Se continuará estas experiencias hasta que los extremos de los rieles 
se toquen, a menos que se haya llegado antes a la ruptura de las eclisas o 
de los pernos; 

c) Para comprobar la uniformidad de la textura del acero de las ecli- 
sas, se harán ensayes de corrosión, seguidos de observaciones micros- 
Cópicas. 
| Se formarán cuadros detallados de todas estas experiencias con indi- 
cación de las temperaturas a que las primeras se hayan efectuado. 

Art. 43. El agente fiscal someterá, ademas, el acero de fabricación y 
las eclisas fabricadas a todas las pruebas complementarias que se estipu- 
len en el cuaderno especial de condiciones. 
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Art. 44. Las pruebas se harán sobre el 1% de las eclisas fabricadas. 
Si los dos tercios o mas de ellas dan resultados satisfactorios, se aceptará 
la partida correspondiente; si los dos tercios o mas no resissen a alguna de 
las pruebas exigidas, se rechazará toda la partida. Si el número de eclisas 
que no han resistido a las pruebas se encuentra comprendido entre un 
tercio y dos tercios de las ensayadas, se continuarán los ensayos sobre un 
número de eclisas igual al de las rechazadas y pertenecientes a la misma 
fundida que ellas, aceptando la partida, si sus dos tercios resisten a las 
pruebas y rechazándolas, caso contrario. 

Art. 45. El agente fiscal hará la recepción provisoria de las eclisa 
durante la fabricación, sometiendo esta recepción provisoria a las mismas 
formalidades exigidas para la de los rieles. 

Art. 46. Hecha la recepción de las eclisas se les limpiará perfecta- 
mente el óxido y se les someterá a un baño caliente de aceite de linaza. 

Para enviar las eclisas al lugar de su destino, se formarán con 3 


el 
Ss 


3 
0 
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paquetes de 10 eclisas amarradas con alambres. 
S Y. 


Art. 47. En cada caso especial, se indicarán detalladamente los tipos 
de pernos que corresponden al material contratado, cn los pla-. 
nos y detalles correspondientes. : 

Art. 48. Las formas y dimensiones de los pernos deberán confor- 
marse exactamente a los planos confeccionados al efecto y ajustarse poa 
fectamente a los galibos de verificación. ; 

Los filetes de las tuercas y pernos tendrán la longitud prescrita y serán. 
bien regulares; la tuerca no deberá tener juego alguno en los hilos del 
perno; no se dejará apretar a mano, y su cara anterior deberá ser rigurosa: 3 
mente perpendicular al cuerpo del perno, de manera que toda la sección 
de éste sirva para resistir a los esfuerzos que ha de soportar. P 

Las condiciones anteriores se comprobarán por el hecho de que una 
tuerca cualquiera se adapte a un perno escogido al acaso y recíprocamente. 

Las tuercas serán de patente Ibbotson u otra semejante, es decir, de: 
diámetro interior algo mas pequeño que el exterior, de manera que al apre- 
tarlas obren como resorte. En lugar de este sistema, el fabricante podrá. 
emplear otro cualquiera que el agente fiscal considere equivalente. A 

No se concede tolerancia alguna sobre el diámetro y las longitudes 
fileteadas. En cuanto a las partes rectas, se admite una tolerancia de 
m. 0,0005 sobre los diámetros o los espesores y de m. 0,001 sobre las lon: ) 
gitudes. y 

Se cuidará de que des aristas sean vivas y regulares, las superficie 
perfectamente unidas, rectas y sin costuras, las cabezas po cen: 
tradas y perpendiculares al cuerpo. 

Se achaflanarán ligeramente las extremidades de los pernos y se tendrá 
cuidado que las partes fileteadas no presenten quemadura alguna. 1 

Las golillas deben ser bien planas y recocidas después de cortadas, 
para aumentar su ductilidad 0 

Art. 49. El peso normal de los pernos se constatará en el comienzo 
de la fabricación, comparando las cotas de los dibujos a las de las piezas 
ejecutadas. 
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Cuando el agente fiscal haya declarado aceptables las piezas presenta- 
das, determinará su peso, que deberá conservarse con una tolerancia de 4% 
en las pesadas parciales y de 2% en la pesada total. 

Art. 50. Los pernos y las tuercas serán de acero semi-duro, debiendo 
fabricarse mediante procedimientos que no alteren su resistencia. 

El agente fiscal se asegurará de que el acero destinado a la fabricación 
de los pernos y tuercas reune todas las condiciones de seguridad deseables; 
no debe ser quebradizo en caliente ni en frío; debe estirarse con facilidad 
bajo la acción del martillo; debe dejarse agujerear en caliente sin roturas 
n1 trizaduras. 

Art. 51. La calidad de los metales empleados en la fabricación se com- 
probará por medio de los ensayos siguientes: 

a) Acero para pernos y tuercas. 

Sometido a la tracción, debe resistir sin Misaniblto permanente un 
esfuerzo mínimo de 22 k. por milímetro cuadrado de sección. Llevadas 
las pruebas hasta la ruptura, deben acusar una resistencia comprendida 
entre 45 y 50 k. por milímetro cuadrado de sección primitiva, con un 
alargamiento mínimo de 18% sobre muestras análogas a las indicadas en 
el artículo 26. 

Debe así mismo el acero resistir sin rasgaduras ni grietas un encorva- 
miento bajo un ángulo de 909; esta operación se practicará en frío, endere- 
zando en seguida la barra, que no deberá presentar el menor defecto. 

Art. 52. Las pruebas a que se someterán los pernos y las tuercas 
fabricados, son las siguientes: 

a) Pernos. 

Los pernos provistos de sus tuercas serán sometidos a ensayos de 
tracción llevados hasta la ruptura, debiendo acusar los coeficientes ya 


“apuntados. 


La parte fileteada se doblará en frío bajo un ángulo de 45? y se ende- 
rezara en seguida, no debiendo presentar ni grietas ni rasgaduras. 

La cabeza se doblará bajo un ángulo de 12% sin que se manifiesten 
hendiduras en el cuello del perno. 

b) Tuerca. 

Las tuercas se ensayarán aisladamente, aplastándolas con martillo hasta 
“reducir en un tercio su altura, terminada esta operación, no deberán pre- 
—sentar grietas en su perímetro. 

Art. 53, El agente fiscal someterá, ás, el metal de fabricación 
Ey los pernos y tuercas ya elaborados, a todas las pruebas complementa- 


de rias que se a en el cuaderno especial de condiciones para el con- 


trato. 
Art. 54. Las pruebas se harán sobre el 5% de los pernos fabricados; 


si mas de la mitad de las piezas ensayadas dan buenos resultados, se acep- 


5 
pe 


dy 


tará todo el lote, si la mitad o mas de ellas no satisfacen a algunas de las 
pruebas prescritas, se rechazará toda la partida correspondiente. 

Art. 55. Después de la fabricación, se colocarán los pernos en un 
logar muy seco, y no podrán salir de la fábrica sin ser previamente acel- 


tados. 


Se entregarán embalados en barriles o cajones de madera que conten- 


de ppsan erapre un mismo número de piezas de una misma especie. 
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Los barriles deben llevar marcados, con a indelebles, el nú-. 
mero y el peso de las piezas encerradas. | 

El agente fiscal sellará estos barriles, sirviendo su sello de marca de 
recepción en la fábrica. 


S V.—SILLAS DE APOYO 


Art. 56. En cada caso especial, se indicarán detalladamente los tipos 
de sillas, acompañando los planos y detalles correspondientes. 

Art. 57. Las formas y dimensiones de las sillas deberán conformarse 
exactamente a los planos confeccionados al efecto. 

Esta condición se comprobará por medio de galibos construidos por 
el fabricante y aprobados por el agente fiscal. 

Se fija en 0,0025 m. la tolerancia, en mas o menos, sobre la longitud 
normal. | 

Art. 58. Ll peso de la silla será el que corresponda al tipo indicado 
por la Direc.ión de Obras Públicas, y se fijará en la forma general indicada 
en estas cláusulas. 

La tolerancia admitida en las pesadas parciales, será de 2% sobre el 
peso normal; en la pesada total sólo se aceptará una tolerancia de 1%. 

Art. 59. Cada silla deberá llevar aparentemenie la marca de la fábrica 
y el año de la fabricación en caracteres en relieve. 

Art. 60. El acero que se emplee en la fabricación de las sillas será 
semi-duro: deberá presentar en sus fracturas un grano fino, compacto y 
uniforme, sin puntos blancos o brillantes; no se admitirán en el acero 
pajas, grietas ni sopladuras, : 

Art. 61. Con respecto a la composición química del acero se fijan las 
proporciones siguientes: carbono, 0,15 a 0,205; manganeso, 0,40 a 0,10%. 

El máximum de la AS admisible en la proporción de azufre o 
de fósforo, será de 0,1 

Art. 62. En cuanto a) procedimiento empleado en la fabricación, será 
el que el fabricante proponga, siempre que el agente fiscal lo acepte, to- 
mando especialmente en consideración la naturaleza de las coladas y de 
los reactivos empleados. : 

Art. 63. La resistencia del acero se comprobará por medio de ensayes 
a la tracción, sobre muestras tomadas en el momento de la colada. 

Se fija en 45 y 55 k. por milímetro cuadrado de sección primitiva la 
resistencia absoluta a la ruptura, y en 20% el alargamiento mínimo. 

Art. 64. Estos ensayes se harán en la forma y condiciones estableci- 
das para el metal de los rieles (art. 26). 

Art. 65. Por lo que toca a los detalles de la fabricación de las cla 
deberán ajustarse a las condiciones consignadas en los párrafos siguientes: 

a) Al salir del último laminador, se procederá a enderezar las barras 
en caliente con martillos de madera u otro procedimiento análogo. Des- 
pués del enfriamiento se despuntarán y se cortarán en trozos de la longi- 
tud prevista; 

0) Los agujeros para los clavos se abrirán con el taladro o con el 
punzón, empleando este último en caliente o en frío. 

El número, las dimensiones y la posición de estos agujeros se fijarán 2 
en cada caso especial en los planos confeccionados al efecto; el fabricante * 
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construirá, conforme a estas indicaciones, un galibo, que deberá ser apro- 
bado por el agente fiscal y que servirá para comprobar que el trabajo se 
hace en un todo conforme a los planos. 

Se fija en 0,001 m. la tolerancia en mas admitida en las dimensiones 
de dichos agujeros y en 0,0025 m. la que se acepta en cuanto a su po- 
sición; 

c) Terminada esta operación, se rectificarán las sillas, sea en frío o 
sea en caliente, por medio de una prensa de mano, y en caso que los hoyos 
se hayan abierto en frío, se las recocerá. 

Art. 66. El agente fiscal deberá apreciar la calidad de las sillas du- 
rante el curso de la fabricación, sometiéndolas a las siguientes pruebas: 

a) Cortará muestras en las barras laminadas según el perfil de las 
sillas para efectuar pruebas de tracción directa, las cuales quedarán some- 
tidas a los mismos límites de cargas y de alargamiento fijados para el me- 
tal de la colada; 

1) Para los ensayos al choque se colocará la silla completamente ter- 
minada de manera que descanse por sus salientes sobre cuchillos conve- 
nientemente espaciados, y se la golpeará en medio del intervalo entre los 
apoyos con un martillo de peso fijado especialmente y que calga desde las 
alturas previstas; después de cada golpe se medirán las flechas permanen. 
tes que resulten. 

Las sillas deben resistir sin ruptura el choque de ese martillo, cuando 
caiga desde la altura máxima fijada en el pliego de condiciones especiales 
para el contrato. 

Se continuarán estas experiencias hasta la ruptura; 

c) La tercera serie de experiencias tendrá por objeto verificar ensayes 
de dobladura; sometiendo la silla a un esfuerzo de flexión por medio de 
una palanca. 

] Se doblará así la silla bajo un ángulo de 30% sin que se rompa des- 
pués de dos dobladuras y dos enderezamientos sucesivos; 

: d) Los despuntes de las barras se agujerearán por medio del punzón 
en la proximidad de los bordes para constatar así las probabilidades de 
rotura o de fisura de metal. 

Esta prueba tiene por objeto permitir al agente fiscal apreciar si pue- 
de aceptar el empleo del punzón en la abertura de los agujeros de las 
¿sillas. Si ella da malos resultados, no se permitirá abrirlos sino con el 
taladro. : 

Se formarán cuadros detallados de estas experiencias con indicación 

- de las temperaturas a que se hayan efectuado. 
Art. 67. El agente fiscal someterá, además, el acero de fabricación y 
las sillas fabricadas a todas las pruebas complementarias que se estipulen 
en el cuaderno especial de condiciones para el contrato. 

Art. 63. El número de pruebas y las condiciones de aceptación o re- 
chazo de cada partida de sillas, son las mismas que se establecen para las 
eclisas en el artículo 44 de estas cláusulas. 

Art. 69. El agente fiscal hará la recepción provisoria de las sillas du- 
rante la fabricación, sometiendo esta recepción provisoria a las mismas 
formalidades exigidas para los rieles (art. 31). 

Igualmente se enviarán las sillas al lugar de su destino en paquetes 
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de a diez piezas amarradas con alambres después de haber sido perfecta- 
mente limpiadas de óxido y sometidas a un baño caliente de aceite. den 
aero 


A 


S Cra ros O ESCARPIAS E 
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Art. 70. En cada caso especial, se indicarán dial los tipos 
de escarplas cuya provisión se pido acompañando los planos y detalles 
correspondientes. 

Art. 71. Las formas y mentada: de las escarpias deberán contor- A 
marse exactamente a los planos confeccionados al efecto. : 

Se fija en 0,001 m. la tolerancia para las dimensiones transversales y 
en 0,005 m. para el largo. . 

Art. 72. El peso normal de las escarpias se constatará en el comienzo : 
de la fabricación, comparando las cotas de los dibujos a las de las piezas , 
ejecutadas. dl 

Cuando el agente fiscal haya declarado aceptables 1 pe piezas presenta: ] 
das, determinará su peso, el que deberá conservarse con una tolerancia de | : 
4% en las pasadas parciales y de 2% en la total. | A 

Art. 13. Los clavos se harán de acero dulce que dé una resistencia de : 
38 a 42 k. por milímetro cuadrado de sección primitiva con un alarga- 
miento mínimum de 22% medido sobre 200 m/w. de longitud primitiva. E 

Art. 74. La calidad del metal empleado en la fabricación se compro= 
bará por medio de los ensayes de tracción, prescritos en el párrafo b) co 
artículo 51. E 

Además. las muestras ensayadas deben resistir sin rasgaduras ni grio 
tas un encorvamiento llevado hasta el contacto de sus dos ramas; esta. 
operación se practicará en frío, enderezando en seguida la barra que no. 
deberá presentar ningún defecto. 0 

Art. 75 A estas mismas pruebas se someterán los clavos ya elaborados; * 
se les doblará también la cabezá bajo un ángulo de 12? sin que se mani- 
fiesten hendiduras. A 

Art. 716. El agente fiscal someterá, además, el fierro E la fabricación 
y las escarpias fabricadas a todas las pruebas complementarias que se es- 
tipulen en el contrato. ' 

- Art. 77. Las pruebas se harán sobre el 5%/¿, de las escarpias fabrica- 
das; si estas pruebas dan buenos resultados, se aceptará todo el lote; si la: 
cuarta parte o mas de ellas no satisfacen a alguna de las pruebas presea 
tas, se rechazará toda la partida correspondiente. E 

Art. 78. Después de la fabricación, se colocarán las escarpias en un 
lugar muy seco, y no podrán salir de la fábrica sin ser o 2quN 
tranadas, 4 

Se entregarán embaladas en barriles o cajones de madera que con-. 
tengan siempre el mismo número de plezas de una misma especie, Los 
barriles deben llevar marcados, con caractéres indelebles, el número y el: 
peso de las piezas encerradas. 29 

El agente fiscal sellará estos barriles y su sello servirá de marca de 
recepción en la fábrica. Na 

Art. 79. 108 cuadros y documentos indicando los resultados obteniz 
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rán en duplicado y deberán llevar la firma del agente fiscal encargado de 
la recepción y del representante de la fábrica. 
Art. 80. Una vez terminada la fabricacion en conformidad al contra- 


to de provisión, el inspector técnico deberá remittr al Ministerio de indus- 


e 


q 
14 
y 


1 


Y 


Aa 


tria y Obras Públicas, por duplicado, una memoria resumen en que ano- 


tará el peso efectivo medio que haya resultado de la fabricación y el peso 
teórico de cada una de las piezas, el número total y peso total de cada 
clase de piezas fabricadas, las observaciones que le haya sugerido la fabri- 
cación o los ensayes hechos y los demas datos que estime de interes para 
la administración. 


Condiciones generales para el cálculo y construcción de puentes 
de ferrocarril 


(Aprobado por Decreto Núm. 186, Febrero 8 le 1907) 
Capítulo 1L—Proyectos 


l.-—DocumeNTOS DEL PROYECTO 


Los proyectos de nuevos puentes, o de reconstrucción o refuerzos de 
los existentes, comprenderán las siguientes piezas, recomendándose parti- 
cularmente adoptar las escalas que se indican y los signos convencionales 
que se expresan en la lámina 1: 

a) Plano general de ubicación (1:500); 
b) Planos de conjunto (1: 100) y de detillsa (1:20 a 1: 10) tanto de la 


A superstructura como de la infrastructura con la anotación de las dimen- 


siones necesarias para la correcta ejecución, y con la indicación de los ni- 
veles de agua, perfil transversal de la vía o río que se cruza, naturaleza del 
terreno, resultado de sondajes, etc.; 

c) Plano de distribución de los elementos de la vía; 

d) Memoria descriptiva de la obra y justificativa de las disposiciones 
y de las dimensiones adoptadas; 

e) Pliego de cubicación de materiales y presupuesto correspondiente, 
con justificación de los precios unitarios adoptados. 

Nota.—En los casos de reconstrucción o de refuerzo de puentes exis- 
tentes, se agregarán los planos y detalles de la obra en servicio, indicando 
en aquellos, en el segundo caso, las Pro que deben agregarse o 10d1- 
ficarse. 

Tratándose de superstructuras metálicas, estos proyectos tendrán 


- como base la verificación experimental de la obra. 


ll—DisPosicióÓN DE LA VIA SOBRE LOS: PUENTES 


A) Galibo.—Las diferentes partes de la obra deberén disponerse de 
acuerdo con el galibo correspondiente a la vía. Hasta 2 m. de altura sobre 
el nivel superior del riel, las barandillas o parapetos, si la vía es superior, 
O las suelas y diagonales en los demas casos, deberán colocarse de manera 
que pEJen un ancho libre de 4,40 m. en los puentes bajo vía de 1,676 y 
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de 3.70 m. en los de vía de 1 m. Los montantes verticales y todo otro 
elemento no mencionado, se dispondrán de manera que dejen el espacio 
libre que indique el salibo correspondiente. | 

B) Durmientes. — Se consultarán durmientes co conve- 
nientemente a los largueros o cabezas de vigas, recumendándose adoptar 
el dispositivo que indica la figura 1 (lámina 111). Los durmientes se colo- 
carán de manera que el espacio libre no sea superior a 0,45 m. y sobre 

ellos y en los costados exteriores de la vía se fijarán, en el caso de supers-. 
tructuras metálicas, entablados longitudinales formando pasillos de un 
ancho mínimo de 0,60 m. En los puentes de fábrica, los durmientes, tan- 
to para vía de 1 m. como para de 1,676 1m., descansarán sobre una capa 
de lastre de un espesor mínimo da O, 30 m. y tendrán 2,75 m. de longitud. 

C) Rieles.—Se consultarán rieles del lata máximo disponible, co 
locándolos en el plano vertical de simetría del larguero o viga principal, 
según el caso, con junturas de 2 m/m. como máximo y dispuestas de ma- 
nera que se alejen en lo posible del centro del tramo y de los centros de 
largueros. 

En los puentes provistos de aparatos de dilatación, se consultarán 
juntas de rieles al lado exterior de los apoyos móviles, con un eclisaje es- 
pecial que, asegurando la continuidad de los rieles, permita una dilatación 
de igual amplitud que la calculada para las vigas. 

En todo caso, se consultarán guardarieles a ambos lados de los rieles 
principales, dispuestos de manera que el espacio libre entre las cabezas 
sea de 0,15 m. y que su altura no sea inferior a la de los rieles de la vía. 

Estos rieles de seguridad, se prolongarán unos 20 m. mas allá del 
puente, terminándolos con aparatos de enrielar. 


III. — Bases DE CÁLCULO | 


A) Cargas permanentes.—Para la estimación de las cargas perma- 
nentes se tomará como densidad de los materiales las que se indican a 
continuación: 
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B) Sobre-carga móvil.—a) Se admitirá como sobre-carga móvil para 
el cálculo de los diversos elementos de un puente, el tren tipo corres- 
pondiente a la vía que debe soportar (lámina IV; colocándolo para cada 
pieza, en la posición mas desfavorable, e imsginándolo en todo caso arma- 
do en la forma que indican aquellos esquemas. 

Sin embargo, para puentes situados en vías o en secciones de vía que 
deban ser recorridas por trenes anormales deberán ejecutarse los cálculos 
tomando el tren efectivo mas desfavorable que pueda circular sobre la 
vía incrementando el peso de sus ejes en 15%, siempre que ese tren, así 
incrementado, produzca solicitaciones superiores a las del tren tipo corres: 
pondiente. 

Podrá también tomarse para el cálculo, en tales casos, el tren efecti- 
vo mas desfavorable aumentando el peso de sus ejes en 20%, siempre que 
ese tren, así incrementado, produzca solicitaciones inferiores a las del 
tren tipo; 

b) Para los puentes de fábrica, podrá tomarse como sobre-carga mó- 
vil la que resulte de repartir el peso de los ejes mas desfavorables que 
quepan en la media luz de la bóveda, sobre un rectángulo de ancho igual 
a la longitud del durmiente y de largo igual a la media luz; 

c) En el cálculo de puentes situados en vías no consultadas en el 
presente pliego, se tomará como sobre-carga móvil el tren mas desfavora- 
ble ano pueda circular por la vía incrementando el peso de sus ejes en 
15% a lo meros. 

C) Acciones dinúmicas.—Las acciones dinámicas quedan consulta- 
das adoptando las tasas máximas de trabajo que se fijan mas adelante. 

D) Solicitaciones especiales.—a) En los puentes sifuados en sec- 
ciones con pendiente superior a 10 por 1000, o en secciones que deban 
recorrerse con los frenos apretados, se considerá un esfuerzo longitudinal 
uniformemente repartido actuando según el eje de la vía, y cuyo valor 
total sea equivalente al 15% del peso de la parte del tren tipo que pueda 
cubrir el tramo; 

b) En los puentes en curva cuyo radio sea inferior a 500 m. en vía 
de 1,676 m. y a 300 m. en vía de 1,00 m., se tomará en cuenta el peralte 
del riel exterior y la acción de la fuerza centrífuga desarrollada por el tren 
tipo, animado de una velocidad de 50 km. por hora en el primer caso y 
de 30 km. en el segundo. El punto de aplicación de esta fuerza se supon- 
drá colocado a 1,50 m. sobre el nivel superior del riel, para la vía de 1 676 
metros y de 1 .00 m. para vía de 1,00 m. 

E) Acción del viento.—La acción del viento se estimará como una 
fuerza uniforme repartida de 250 kg/m? en caso de puente libre, y de 
150 kg/m? en el caso de tramo cargado, considerando, para cada pieza, la 
mas desfavorable entre ambas hipótesis. 

a) En caso de puente libre se tomará como superficie S expuesta al 
viento, la superficie neta (S'; — S”,) de la primera viga, sumada con la 
superficie neta de la segunda, meducida en la razón del área de los huecos 


de la primera a su área total, (S”, — 8”, ) 2 O sea: 
t 
/ ” ” S'p : 
S=84 — Sn + (8% — Sp do : 
t 


606 RECOPILACIÓN | O 


un cts 0 vertical cuyo lado inferior resbale sobre el riel y cuya altura | 
es de 3,50 m. para vía de 1,676 m. y de 3 m. para vía de 1,00 na. e 
Además de esta superficie rectangular llena, colocada en Ja posición - 
mas desfavorable para cada pieza, se considerarán las partes de puente 
que queden fuera de dicho rectángulo, ateniéndose a la fórmula anterior; 
c) Para las pilas metálicas, la acción del viento se determinará con 
las hipótesis anteriormente indicadas, pero sin reducir las superficies netas 
expuestas al viento en los diversos entramados de la pila. ) E 
F') Estabilidad tranmsversal.—El coeficiente de estabilidad trans- 
versal debe ser superior a 1,5, debiéndose considerar en la hipótesis de la 
letra b), que simultáneamente con el rectángulo allí indicado, actúa una 
sobre-carga uniformemente repartida de 1800 kgs. por metro lineal, para 
vía de 1,676 m. y de 1500 kgs. para vía de 1,00 m. 


IV.—TENsIONES MOLECULARES ADMISIBLES 


A) Materiales metálicos.—En los cálculos se admitirán como fatigas 
máximas del metal y como valores de la carga límite de li y coca : 
ciente de elasticidad, las siguientes cifras: A 
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Ñe Superstructura.— 


CARGAS LIMITES ADMISIBLES EN Kg POR mm? 
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-——Notas.—a) En este cuadro, l es la luz de las vigas, trayesaños o lar- 
gueros que se calculan. 

-—b) En el caso de esfuerzos de tracción, las anteriores tasas de trabajo 
se refieren a las secciones netas. 

22. Pilas metálicas.—Las fatigas máximas admisibles son las indica- 
das en el cuadro que precede, siendo / la luz del menor de los tramos que 
7 ES apoyan en la pila. 

3. Piezas cargadas de punta. —Se considerará como tal dona pieza 
K somprimida cuya longitud libre sea superior a 20 veces el mínimo radio 


a 
e 


de pro de su sección transversal. 
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B) Otros matertales.—Las tensiones moleculares máximas admisi- 
bles serán en cada caso particular, fijadas de acuerdo con la calidad del 
material de que se trata; y siempre que sea posible en vista de ensayos 


previos. Referidas al centímetro y al Kg, las cifras de los. siguientes cua- 


dros se dan sólo a título de simple indicación y con las restricciones que 


se expresan en seguida: 


1. Maderas. 


Carga Coe- 
CIZALLE APLASTA- Límite | ficiente 
MIENTO d 
ll e de 
S ES : 
a e LL 3 E 2 
4 [5] hu 
DESIGNACION > a [22 25 Sa E 
á A a oo 
9 (¿a |33|533|3% | Elasticidad 
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R R' RCA Ra' Rc E 
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En las construcciones de madera de carácter esencialmente provisio- 
nal (puentes de servicio, cimbras, etc.), las tensiones moleculares admisi- 
bles pueden superar a las indicadas hasta en un 50%. Pero en ningún 
caso se hará soportar a una pieza una tensión meclecular superior a un 
quinto de su resistencia de ruptura al esfuerzo de que se trata. 


2. Albañilerías.— 


Piedras talladas para asientos de aparatos de apoyo..... 40 
Cantería o sillería aplantillada (juntas y lechos tallados) 30 
Sillería ordinaria o mampostería por hileras horizontales 20 


Mawmpostería concertada y ordinaria. O 
LadriHlos ordinarios ....0..epnc cas oa o o 
Ladrillos aprensadda a ds a a a O 
Hormigón Núld. Oia os o o 

» A A AO 


En ningún caso la presión que deban soportar las albañilerías exce- 
derá de 1/15 de la resistencia de ruptura por compresión del material ea | 


pleado, ni de 1/20 en las piedras de asiento. 
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No se admitirá el trabajo por tracción en albañilerías que estén bajo 
el nivel del plano de aguas máximas. En las partes al aire libre podrá 
adoptarse una tasa de trabajo por tracción que alcance hasta 1/10 de la 
resistencia de ruptura por tracción del mortero empleado. 

En las obras de cemento o de hormigón armado, no se contará con a 
resistencia de la argamasa de tracción. : 

O) Terrenos de fundación.—La presión máxima sobre el terreno de 
fundación será fijada en cada caso particular en vista de reconocimientos y 
experiencias directas. 

Como simples indicaciones generales, se dan las cifras a 


Para tierras sin cohesión expuestas a remojarge............... 0,0 Kg cm? 
Para arcilla remojada no expuesta a corrientes..............o 0,9» 
Para arena fina remojada no expuesta a corrientes........... 1077 
Para tierras coherentes, arcilla semi dura, terrenos arenosos, 
poco húmedos o muy arcillosos.... ......: .. ZO 
Para tierras finas, arcilla compacta, terrenos secos sy poco 
AN AN ANO 
- Para terrenos de arena gruesa y eravilla, bien compactos, 
no expuestos a corrientes.. AE O E la (US. 
Para terrenos de cascajo conglomerado muy firme.. USE: 


Para roca compacta (la misma presión que la aceptada para el macizo 


de fundación). 


Capítulo M.—Recepción de los materiales 
l-—MATERIALES METÁLICOS 


1. La recepción de los materiales metálicos destinados a la construc- 


ción de puentes, tanto en las líneas del Estado como en las de propiedad 
particular, queda subordinada a los ensayos prescritos en el presente plie- 
go de condiciones. 


ñ 2. Estos ensayos se practicarán bajo la dirección del ingeniero que 
designe la oficina correspondiente. Las atribuciones de este ingeniero se 
extienden a la vigilancia en las diferentes fases de la fabricación del metal 


y preparación de la obra, a la verificación de los aparatos de ensayo, etc., 
para lo cual la fábrica proveedora le dará aviso oportuno de la fecha en 
que ha de iniciar las operaciones. 


3. El resultado de los ensayos se consignará en una memoria especial, 


que formará parte integrante del acta de recepción de la obra, y que debe- 


rá ser firmada por el ingeniero inspector antes mencionado y por el repre- 


- —sentante del contratista. 


—tista. 


4. Los gastos que originen los ensayos serán de cuenta del contra- 


9. No obstante la aceptación de los materiales metálicos por parte del 
Ingeniero inspector, queda vigente la responsabilidad del contratista por 


las deficiencias que pudieran advertirse posteriormente. 


[39] 
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6. Toda pieza laminada de acero será da a la salida del lamina 
dor con un número que indique la colada de que proviene. 

Cada una de las piezas de un puente figurará en un estado o tn 
de con indicación de su naturaleza, del número de la colada e 
que proviene y de su modo de fabricación. : ¡ 

8. Para cada uno de loz ensayos que se aho mas dia se cor 
tarán en frío, y con las precauciones necesarias para no alterar la textura: 
del metal, dos probetas tomadas de las piezas de cada serie de laminado. + 

9. Si en cualquiera de los ensayos que se indican, algunas de estas 
probetas diesen un resultado inferior al especificado, se procederá a prac 
ticar un nuevo ensayo sobre otras dos probetas tomadas de la misma serl 
de laminado. El hecho de que alguna de estas nuevas probetas acusa un. 
resultado inferioy al prescrito, autoriza al ingeniero inspector para recha- 
zar todo el material de la misma serie de laminado. O 

10. Los ensayos que se especifican para el hierro, se harán sobre un. dde 
5% de las piezas, quedando autorizado el Ingeniero Inspector para .re- 
chazar las partidas en que los ensayos den resultados inferiores a los pres- 
eritos. E 

A) Acero dulce.—11. El acero dulce er fondu, Flusseisen, mil 
steel) deberá presentar una fractura homogénea, de granos: finos y Dri A 
llantes. A 

1. Acero en barras perfiladas y palastros.—a) Ensayo a la tracción: 

12. Las probetas tendrán una longitud útil de 200 mm. con sección 
transversal uniforme de 300 mm.?, como minimum. Se conservará la su- 
perficie de laminado en las caras anchas y se cepillarán los cantos a má: 4 
quina. | 3 
13. Experimentadas a la tracción deberán acusar una resistencia de Ñ 
ruptura comprendida entre 40 y 44 Kgs/mm.? , con un alargamiento sufi 3 
ciente para obtener un coeficiente de calidad (producto de la carga de e 
roptura en Kg/mm.+* por el alargamiento en por Ce oO) por lo menos 
igual a 1,000. 8 

La carga límite de elasticidad deberá quedar coraprendida entre 0,00% 
y 0,65 de la carga de ruptura. y 
:——b) Eusayos en frío: 14. Las probetas tomadas de las barras 0 palas 
tros tendrán de 50 a 60 mun. de ancho, debiéndose redondear ligeramente 
sus aristas longitudinales. a 

15. Ambas probetas recortadas de las barras en el sentido del lami- 
nado. y una de las cuales habrá sido calentada hasta el color rojo cereza 3 
enfriada inmediatamente por inversión en agua a 28? O, dobladas sobre 
sí mismas, con un diámetro interior de acordamiento igual a su espesor. 
no deberán manifestar asperezas, grietas ni otros defectos. Las probetas 
recortadas en el sentido transversal al laminado deberán satisfacer el mis: 
mo ensayo, con un diámetro de acordamiento igual al doble de su espesor. 

Cc) Ensayos en caliente: 16. Las probetas de 50 a 60 mm. de ancho, 
calentadas hasta el color rojo cereza, deberán permitir la perforación con 
un punzón de diámetro inferior igual al semi ancho de la proa sin 
manifestar indicios de grietas u otros defectos. 

2. Acero para remaches y pernos.—a) Ensayo a la boca ica 
probetas tendrán un largo útil igual a 8 veces su diámetro y no recibirán 
ningún trabajo de preparo | des 


En 
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18. Experimentadas a la tracción deberán acusar una resistencia de 

$3 ruptura comprendida entre 38 y 40 Kgs/mm.?, con un alargamiento 

le. suficiente para producir un coeficiente de calidad por lo menos igual a 
200.57 

A La carga límite de elasticidad deberá quedar comprendida entre 0,55 

y 0,65 de la carga de ruptura. 

hb) Ensayos en frío: 19. Ambas probetas, una de las cuales habrá sido 
- calentada al rojo cereza y enfriada inmediatamente por inmersión en agua 
2 289 C, dobladas a martillo hasta que se replieguen sobre sí mismas, no 
3 oro manifestar asperezas, grietas ni otros defectos tanto en las recor- 

priadas de las barras en el sentido de su laminado como en las recortadas 

en el sentido transversal a su laminado. 

3 20. Las probetas, de una longitud igual a dos veces el diámetro ca- 
“ lentadas hasta el color rojo cereza, deberán poderse recalcar (refouler) se- 
gún su eje hasta los dos tercios de su longitud, no debiendo presentar in- 
= dicios de grietas. 

A 21. Las cabezas de remaches calentadas hasta el color rojo cereza, 
deberán permitir ser aplanadas totalmente sin que manifiesten rasgaduras, 
aun cuando el trabajo se continúe al color azul que sucede al rojo. 

B) Hierro.—22: El hierro (fer soudé Schweisseisen, wrought iron) 
deberá presentar una fractura blanca, fibrosa y desprovista de granos de 
cristalización. 

) 1. Hierro en barras perfiladas y palastros.—a) Ensayo a la tracción: 
23. Las probetas tendrán una longitud útil de 200 mm., con una sección 
eno vors! uniforme de 300 mm.? como minimum. Se conservará la su- 
; perficie de laminado en las caras anchas y se acepillarán los cantos a má- 
Meduina: a 
24, lixperimentadas a la tracción deberán acusar una resistencia mÍ- 
nima de ruptura de 36 Kgs/mm.? con un alargamiento de 12%. La carga 
límite de elasticidad deberá quedar comprendida entre 0,5 y 0,6 de la 
carga de ruptura. 

b) Ensayos en frío: 25. Las probetas tomadas de las barras o palas- 
tros tendrán de 50 a 60 mm. de ancho, debiéndose redondear ligeramente 
sus aristas longitudinales. 

26. Las probetas recortadas de las barras en el sentido de su lamina- 
do, no deberan manifestar rasgaduras ni otras alteraciones cuando sean 
4 dobladas sobre sí mismas, con un diámetro interior de acordamiento igual 
a cuatro veces su espesor. Las probetas recortadas en el sentido transver- 
"sal al laminado deberán satisfacer el mismo ensayo con diámetro inferior 
e acordamiento igual a 24 veces el espesor. 

c) Eusayos en caliente: 27. Las probetas calentadas hasta el color 
ojo cereza deberán satisfacer los mismos ensayos del número precedente, 
00 diámetro de acordamiento cero y dieciseis respectivamente. 

2. Hierro para remaches y pernos.:—a) Ensayo a la tracción: 28. Las 
robetas tendrán un largo útil igual a 8 veces su diámetro y no recibirán 
puogún trabajo de preparación. | 

O eperimentadas a la tracción lina acusar una resistencia mí- 


MAN 


3 


sa carga límite de elasticidad deberá. quedar anna entre 0,5 y Ó. 6 
de cad carga de ruptura. 
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b) Ensayos en frío: 30. Las probetas dobladas a martillo sobre sí. 
mismas de modo que formen un ojo de un diámetro interior igual al 
radio del hierro circular, no deberán manifestar indicios de aa en las 
sección de dobladura. 00) 

31. Dobladas a martillo hasta un ángulo de 45% con un Lea de 
acordamiento interior igual al del hierro circular, deberán poder ser ende- 
rezadas completamente ein agrietarse. 

c) Ensayos en caliente: 32. Las probetas, de una longitud doble de 
su diámetro, calentada3 hasta el color rojo cereza y recaladas con el marti- 
llo según su eje, deberán permitir ser reducidas hasta-* de su nó 
primitiva sin Tasgarse. 3 

33. Las cabezas de remaches calentadas hasta el color rojo cereza 
deberán permitir ser aplanadas totalmente .sin que se a rasga- 
duras de mas de 2 mm. de longitud. : 

O) Fundición.—34. Las piezas amoldadas de fundición Honle. Ro- . ; 
heisengus, cast irón) se fabricarán empleando lingotes de fundición gris 
de primera fusión. Serán de grano fino y homogéneo, y sin defectos. 

a) Ensayos a la flexión: 35. Una barra en bruto de este metal, de. 
sección cuadrada de 30 mm. de lado, colocada sobre dos apoyos a nivel, 
distantes de 1 m., deberá poder soportar en su punto medio una carga 
que aumente progresivamente hasta 450 kg. antes de romperse. 

b) Ensayos al cincel: 36. Con un cincel colocado normalmente a una 
de las aristas longitudinales de una barra de sección rectangular deberá: 
poder practicarse un entalle fino sin que la arista se destruya. 

D) Acero fundido.—37. El acero fundido (acier moulé, Gusstabhl, 
cast steel) deberá ser fabricado por el procedimiento Martín o por crisol. 
La fractura deberá ser homogénea y libre de sopladuras. | 

a) Ensayo a la tracción: 38. De cada colada se amoldarán probetas 
cilíndricas de unos 20 mm. de diámetro y de 200 mum. de largo útil, que 
torneadas hasta reducir su diámetro a 15 mm. deberán acusar una resis- 
tencia mínima de ruptura por tracción de 97 Kg/mm? con un alargamiento 
mínimo de 10% 


11.—MaDeras 


1. Las piezas de madera que deban emplearse en la construcción de 
puentes, deberán tener sus caras planas y sus aristas vivas; deberán ser | 
perfectamente sanas, sin defectos y desprovistas de albura. N 

2. Las piezas deberán ser aserradas en todas sus caras. Sin cod 
podrán aceptarse las maderas de hilo, o sea simplemente escuadradas al - 
hacha, y aun las maderas rollizas, en pilotes y en las obras de carácter 
esencialmente provisional ( (puentes de servicio, cimbras, andamiajes, etc). 

3. Las dimensiones de las diferentes piezas deberán conformarse con 
las especificadas, no admitiéndose tolerancia por defecto en la escuadría, 
pero sí hasta un 5 por exceso. 

4.. El Ingeniero Inspector practicará la recepción de la made pieza | 
por pieza, y rechazará todas aquellas que presenten defectos que las hagan o 
inaceptables para la obra. 3 


o 
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TI. —CEMENTOS PORTLAND 


1. Sólo se admitirá en las albañilerías de puentes los cementos de 
fraguado lento o semi-lento que satisfagan las condiciones impuestas en 
el presente pliego. 

2. Se rechazará incondicionalmente todo cemento cuyo embalaje no 
ofrezca garantía contra la sustitución de su contenido, o que permita a 
éste la absorción de la humedad. 

De las barricas o sacos que por no tener indicios de haber sufrido 
humedad, sean declarados admisibles se tomará ad-l2bitum, el cemento 
necesario para practicar los ensayos que se indican, sin mezclar las mues- 
tras extraídas de sacos o barricas diversas. 

- —Cualidades.—4. Cada una de estas muestras deberá satisfacer sepa- 
radamente las condiciones impuestas. lin los ensayos a que se refieren 
los párrafos 5, 6 y 7 se empleará el agua potable, manteniendo la tempe- 
ratura de ésta y del aire ambiente durante toda la operación a una tem- 
peratura comprendida entre 15 y. 187 

El amasado de la pasta deberá practicarse con la espátula sobre una 
superficie lisa e ¡impermeable durante unos cinco minutos, contados desde 
el momento en que se agregue el agua al cemento. 

La cantidad de cemento tratado deberá ser suficiente para formar de 
una sola vez dos probetas para cada uno de los ensayos 3 y 6, y sels para 
cada uno de los especificados en el párrafo 7. 

La proporción de agua que haya de emplearse será previamente de- 
terminada para formar pastas de consistencia normal y deberá ser la mis- 
ma para todos los ensayos de una misma muestra. 

El contratista o su representante tendrá el derecho de presenciar los 
ensayos y de representar por escrito al encargado de efectuarlos si obser- 
vase que algunas de las operaciones nO se practican en la forma prescrita 


en el presente pliego. 


1. Densidad aparente.—La devsidad aparente del cemento que ha 
pasado por el tamiz de 4,900 mallas, vertido suavemente por medio de un 
plano inclinado, en una medida de 0,10 m. de altura y de un litro de ca- 


4 pacidad debe ser superior a 1,00. 


2. Peso específico.—Xl peso específico deberá ser superior a 3,00. 

3. Finura de molienda—Se de medio del cernido em- 
pleando cedazos metálicos de 900 mallas por cm.? con hilos de 0,15 mm. 
de diámetro, y de 4,900 mallas por centímetro cuadrado con hilos de 
0,05 mm. de diámetro. 

El residuo deberá ser inferior a 5% sobre el primer cedazo e inferior 
a 25% sobre el segundo. 

4. Eioncón química.—Se rechazará todo cemento que contenga 
mas de 1,5% de ácido sulfúrico o súlfuros en cantidad dosificable. Se de- 
clarará sospechoso aquel que contenga mas de 4% de óxido de fierro, mas 
de 32 de magnesia, o cuyo Índice de hidraulicidad sea inferior a 0,44. 

9. Duración del fraguado.—Se rechazará todo cemento. para el cual 
el fraguado principie antes de los treinta minutos o termine antes de las 
tres horas, o despues de las doce horas, contadas desde el momento en que 
se mezele el cemento con el agua. 
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5. Indeformabilidad.—Galletas cilíndricas de 0,10 m. de A y | 
de 0,02 m. de espesor en el centro y adelgazadas en los bordes, confeccio- 
nadas con pasta de consistencia normal sobre placas de vidrio, y sumergi- 
das en aguas unas 24 horas después de su confección, deberán CONServar E 
planas sus caras inferiores y no presentar grietas ni deformaciones, cual-- E 
quiera que sea el tiempo que se las mantenga en el agua. Lodo cemento 
que no satisfaga esta condición deberá ser rechazado. soR 

7. Resistencia a la ruptura.— Las probetas formadas con pasta de ce-. 
_ mento puro de consistencia normal, mantenidas durante 24 horas en el 
aire húmedo, de las cuales 12 horas fuera de los moldes, y sumergidas 
después en agua dulce durante 6 y 27 días, deben dar romo cifras me-. 
dias de resistencia de ruptura por tracción valores superiores a a SO 
Kgs./em.”, respectivamente. : 

Las probetas confeccionadas con mortero normal en las mismas con-' 
diciones anteriores, deben dar como cifras medias de resistencia de ruptu- 
ra por tracción valores superiores a 12 y 18 Kgs./cm.?, respectivamente, 
y a 120 y 180 Kogs./cm.? como cifras medias de resistencia de ruptura por 
compresión. o ; 

Si la cifra de resistencia a la tracción manifestada a los 28 días no id 
supera a la obtenida a los 7 días, en 5 Kgs /cm.* a lo menos, s? se trata de 
cemento puro, y en 2 Kgs./cm.? a lo menos, si se trata de mortero normal 
así como también si los ensayos no han satisfecho las condiciones i impues- 
tas en los párrafos 1, 2 y 3, se someterán a ensayos nuevas probetas a los | 
54 días. Se declarará rechazada la partida si las cifras medias de resisten- 
cla de ruptura por URSon manifestada en estos nuevos ensayos son infe- 
riores a 45 Kgs./cm.* para el cemento puro y a 29 Kgs./cm.? para el mor- a 
tero ceo o AN 

Los sacos o barriles de cemento serán conservados en: Jugares se- 
COS, ado y cubiertos, y en grupos que correspondan a cada partida. 

No se permitirá el uso del cemento proveniente de un saco o barrica 
cuyo contenido no sea bien pulverulento, aunque Po a una Lio 
ya aceptada. y 


IV.—MATERIALES PÉTREOS - 


A) Arenas.—Las arenas destinadas a la confección de morteros y 
hormigones deberán estar exentas de materias orgánicas y de sales alcali- 
nas. Deberán ser ásperas al tacto, no contener mas de un 7% de' arcilla 
repartida uniformemente en el conjunto, de granos duros, no friables, y 
que no tengan estructura escamosa. El tamaño de los granos debe ser tal mo: 
que sus diámetros queden comprendidos entre 0,5 mm. y 5 mm. en las 
destinadas a hormigones, e inferiores a 1 mm. en las destinadas a morte- 
ros para rejuntados y enlucidos. É 

Sin mbaieo, podrán ser aceptadas las arenas que no cae algu- 
nas de las condiciones anteriores, si probetas confeccionadas en la forma 
antes dicha con el propio cemento y en la misma proporción que ha de 3 
usarse en la obra, diesen a los 28 días como cifras medias de resistencia 
de ruptura, valores. superiores a 5 veces el coeficiente de trabajo Dias E 
en los cálculos. 500 
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Si estas mismas arenas satisfacieran esta condición sólo después de 
haber sido lavadas, podrá permitirse su empleo practicando previamente 
- esta operación en la faena. | 
3 -B) Piedras.—Deberán ser de grano fino y homogéneo, de color uni- 
forme, contextura compacta y dura, sin pelos, grietas ni cavidades rellenas 
- de substancias extrañas; inalterables a los agentes atmosféricos. Grolpeadas 
con un martillo darán un sonido claro y seco sin desagregarse. 
A Las superficies de fracturas deberán ser limpias y ásperas. 
3 €) Cascote de piedras. —1. Las piedras partidas deberán provenir 
de rocas compactas y no friables, de naturaleza granítica, caliza o arenisca. 
- Estarán completamente exentas de materias orgánicas y de substancias 
- térreas o arcillosas. 
E 2. La forma de los trozos deberá aproximarse a la esférica, excluyen- 
S do la forma de lajuelas; sus tamaños deberán no ser Ud lotmes: y se exl- 
pe que los trozos pasen en todos sentidos por el anillo de 0,06 m. de diá- 
metro, y sean retenidas en el de 0,02 m. y 
o: 3. Si el cascote de piedra está destinado a obras de hormigón armado, 
todos los trozos deberán pasar por el auillo de 0,025 m. de diámetro. 

D) Grava.—1. Se empleará la grava que no manifieste principios de 
disgregación; deberá estar completamente exenta de materias orgánicas, y 
de substancias térreas o arcillosas. 

Z. Sus tamaños deberan no ser uniformes, y se exigirá que todos los 

¡trozos pasen en todos sentidos por el anillo de 0,06 m. de diámetro y sean 
x retenidos en el de 0,02 m. 
| -3. La gravilla que se emplee en las obras de hormigón armado deberá 
$ pasar por el anillo de 0,025 m. de diámetro. 
Eo E) Ladrillos. —Los ladrillos destinados a ser Smpleados en la cons- 
"trucción de puentes deberán ser bien cocidos, con sus caras planas y aris- 
tas vivas. La fractura deberá ser fina y compacta. Golpeados con un mar- 
“tillo deberán dar un sonido claro. Sumergidos en agua no deberán absor- 
ver mas de 10% de su peso en veinticuatro horas. Su densidad debe ser 
| superior 61,75. 


E. 


'apítulo HN.—Ejecución 
I.—NorMAS GENERALES 


o Md: Los Eos, aLEUAS de cubicación de materiales, presupuestos, es- 
tacados, etc., se dan sólo a título de simple indicación. En consecuencia, el 
contratista queda obligado a verificar la exactitud de todos los datos que le 
suministra la Administración, incluso los que se refieran a la estabilidad y 
esistencia de la obra en seneral y en sus detalles. 
2. Antes de solicitar “a entrega del estacado, el contratista deberá so- 
meter a la consideración de la oficina correspondiente todas aquellas modi- 
ficaciones que, como resultado de sus estudios, estimase necesario introdu- 
Cir para evitar toda dificultad posterior o todo retardo en los trabajos. Que- 
dará responsable de los errores, deficiencias, etc., que puedan subsistir por 
Íalta de cumplimiento de las disposiciones anteriores, y de las consecuen- , 
Clas Sen pudieran derivarse. 
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3. El plano especial y el acta de entrega del estacado, deberán ser 
firmados por el ingeniero en quien la oficina delegue sus facultades, y por. 
el contratista o su Tepresentante legal. ón dicha acta dejará constancia, si 
el caso se presenta, de las modificaciones que el contratista haya esti- 
mado conveniente proponer, y de las resoluciones que sobre ellas. hayan 
recaído. d 
4. Una vez entregado el estacado de la obra al contratista, la conser- 
vación de las señales, puntos de referencia, etc., corre de cuenta y bajo la 
responsabilidad exclusiva de aquel. 

5. La vigilancia ejercida por los agentes de la administración, sea en 
la fábrica, sea en el sitio de la obra, las verificaciones y pruebas provisio- 
nales de materiales u obra, etc., no disminuye en ningún caso la responsa- 
bilidad del contratista, quien la conserva plenamente hasta la terminación 
del plazo de garantía, tanto por lo que se refiere a las obras mismas, como 
a los actos de sus asociados, empleados u obreros, y a las consecuencias 
por accidentes del trabajo. | 


TI. —ExcCAvACcIoNES 


1. Las excavaciones se practicarán en la forma que las condiciones 
locales lo exijan, hasta alcanzar la profundidad consultada en el proyecto. 
2. A las paredes de las excavaciones se le dará el talud que la natu- 
raleza del terreno exija, para que no se produzcan derrumbes, o bien se 
les mantendrá verticales por medio de entivaciones o enmaderación con-- 
venientemente reforzada; pero en uno u otro caso, siempre que las bases 
de contrato no contengan estipulación en contrario, se considerará como 
volumen neto de la excavación, el que resulte de tomar como base la del 
macizo de fundación con una huelga general de 0,20 m., y taludes incli- 
nados sobre la horizontal de un ángulo cuya tangente trigonométrica es 
igual a 3. 

3. Si llevada la excavación hasta el nivel fijado, no se hubiere alcen- 
zado aún el terreno capaz de soportar con seguridad la presión máxima A 
admitida en el proyecto, el Ingeniero Inspector ordenará proseguir la ex- 
cavación hasta encontrar el terreno previsto, o bien, consolidar el suelo, o. 
aumentar la base de fundación, según lo exijan las condiciones no , 
de la obra. E 

4. La orden de iniciar las dao se basará en todo caso, en un. 
reconocimiento del terreno bajo el fondo de la excavación, hasta la pro-- 
fundidad que el Ingeniero Inspector juzgue cónveniente para di la 
O de la obra. ; 

Una vez que la excavación haya alcanzado hasta el terreno apio 
para e se nivelará el fondo y se rectificará el perímetro. Si se hubiese 
recurrido al pilotaje se apisonará ademas el fondo en el espacio libre entre, 
pilotes. 4 
6. Sobre el fondo así preparado se colocará una capa de hormigón del : 
0,80 m. de espesor si no se hubiera empleado pilotaje, y de 1,20 m. en este 

último caso, debiéndose disponer la capa de hormigón de modo que quede 
- con un espesor de unos 0,60 1m. sobre la cabeza de los pilotes. q 


a E e 
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I1I.—MoRrTEROS 


1. La fabricación de los morteros podrá efectuarse a mano o a má- 
quina. Si se hace la fabricación a mano, ésta deberá ejecutarse bajo techo, 
cobre un-suelo limpio, unido y resisfente, y en cantidades que no supe- 
ren a las que puedan ser empleadas antes que principie el fenómeno del 
fraguado. 

Se empezará por mezclar convenientemente la arena y 20 cemento y 
se agregará en seguida el agua en la cantidad indispensable para formar 
una pasta plástica y homogénea. | 

Queda excluído el uso de morteros de doble batido. 

2. Salvo que el Ingeniero.autor del proyecto justifique la adopción de 
dósis especiales, se emplearán las proporciones siguientes, suponiendo 
barricas de 170 kgs. de peso neto y sacos de 50 kgs. de peso neto: 


Mortero Proporción Litros de arena por 
Barrica de 170 k. Saco de 50 k. 


A NEO 16d 486 143 
Núm. 2.. ño 100364 107 
INIA O. 1 O 304 89 
Nada Lisa 244 2 


El mortero número 1 se empleará en las mamposterías ordinarias y 
concertadas. 
El mortero número 2 en las albañiserías aplantilladas y en las obras 


- de ladrillo. 


El mortero número 3 en las obras que deben ser impermeables y en 


- las de cemento armado. 


El mortero número 4 servirá para los rejuntados, enlucidos y chapas. 
IV.—HormMIGONES 
1. La fabricación de los hormigones podrá efectuarse a mano u a 


máquina. La fabricación a mano deberá ajustarse bajo techo sobre un 
suelo limpio, unido y resistente, confeccionando previamente el mortero v 


Me: agregando en seguida el esqueleto de grava o cascote de piedra, perfecta- 


mente limpio y humedecido en cantidad suficiente para que no absorba el 
agua de mortero. 
- 2. Se deberá dar la preferencia al cascote de piedra sólo en los casos 


en que su empleo resulte mas económico que el uso de grava. 


3. Salvo en los casos en que el ingeniero autor del proyecto justifique 
la adopción de proporciones especiales, se emplearán las siguientes: 
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Litros por barril de - Litros por Saco 
cemento de 170 k. de 50 k. 

Hormigón Proporción __->= =- ll 
Arena | Esqueleto| Arena” | Esqueleto 
Número 0.20 A 243 | 486 mi ao de 
oo 304. | 60 
A 
a OS 486 972 1 118 SON 

ud AS LO 607111914 ab 


El número O se empleará en las obras de hormigón armado. 

El número 1 en las bóvedas. 

El número 2 en los macizos de elevación. 

El número 3 en los de fundación. 

El número 4 para rellenos. d 

4. En general, la colocación en obra de db hormigones se hará den- 
tro de moldes de madera o palastro, por capas de 0,10 m.a 0,30 m. den 
altura, convenientemente apisonadas con pisones de 15 a 20 kgs. de peso, 
y en un plazo máximo de dos horas, contadas desde el po de la A | 
bricación del lote de hormigón correspondiente. 

Después de cada interrupción en la colocación del hormigón, así como 
también al principiar una nueva capa, se deberá barrer y humedecer cul- * 
dadosamente la superficie de arriba de la capa ya confeccionada. o 

5. En la confección de bóvedas, el hormigón se colocará por trozos 
radiales, ejerciendo el apisonado de cada trozo tanto en sentido de los ra-- 
dios como en el sentido tangencial al intradós. Estos trozos, a manera de 
dovelas, deberán construirse simétricamente con respecto al plano trans- 
versal medio de la bóveda a tin de cargar las cimbras tan uniformemente 4 
como sea posible. : 

6. Los moldes que hayan servido para la eclocaeR en obra de los. 
hormigones sólo podrán retirarse una vez que aquel material haya adquí- 
rido la consistencia necesaria para no sufrir desagregaciones, A 

7. El ingeniero autor del proyecto indicará en su memoria justifica: A 
tiva el tiempo mínimo que las bóvedas deban permanecer sobre sus cim-. 
bras. Este espacio de ne aro no será en ningún caso inferior a cuatro | 
semanas. A 
| 8. En los macizos expuestos a la acción directa de los rayos 50) 
se cuidará de humedecerlos por riegos frecuentes o mantenerlos cubiertos 
con materias humedecidas que no se adhieran al hormigón, por lo menos | 
durante los tres días siguientes a su confección. | 
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V.—ALBAÑILERÍAS 


A) Sullería o cantería de tallado fino.—1. Los sillares o dovelas que 
se empleen en las bóvedas, asientos de aparatos de apoyo, coronamientos, 
cornisas, etc., tendrán la forma, dimensiones, y número de caras Jabradas 
que se indique en los planos. El tallado de estas caras será hecho al cincel 
hasta obtener una superficie perfectamente lisa. 

2. Salvo las bóvedas, para las cuales el ingeniero autor del proyecto 
fijará el procedimiento de construcción que haya de emplearse, los sillares 
se colocarán a baño de mortero en cantidad suficiente para que refluya al 
exterior, excluyendo el empleo de cuñas definitivas y el relleno por 
derrame. 
3. Se rechazará el empleo de sillares quebrados, o.con saltaduras o 
fallas en las aristas, 

4. En las partes de albañilería en voladizo, los sillares tendrán una 
“cola o parte durmiente por lo menos de igual longitud a la parte saliente. 
5. Las prescripciones 2, 3 y 4 son e aplicables a las cons- 
.trucciones de piedras artificiales. 

Bb) Stillería de labrado ordinario o rústico.—1:. Esta clase de albañile- 
'ría será compuesta de sillares colocados de soga y tizón, en hileras hori- 
zontales, de una altura mínima de 0,25 m. y cuyas otras dimensiones sean 
superiores a una y media y dos y media veces la altura respectivamente: 
2. Las caras de paramentos serán de labrado co no debiendo 


8. Los lechos y juntas laterales recibirán: una labra ordinaria en un 
Ebo mínimo de 0,15 m. a partir de las aristas de paramento y se regu- 
y lará el resto de modo que las junturas no tengan mas de 0,015 m. de es. 


() Mampostería concertada.—1. Esta clase de álbamilería será reali- 
zada empleando mampuestos cuya menor dimensión lineal sea superior a 
0 0,30 m. desbastados en forma que realicen un paramento con figuras po: 
¿8 gonales que ajusten entre sí. 

2. Los marapuestos se colocarán, previamente humedecidos, sobre 
una capa de mortero, golpeándolos para que tomen buen apoyo. Sólo se 


tolerará al interior el empleo de cuñas ahogadas completamente en 


4 


berán ger tas a las de las o leona en los paramen- 
ho. respectivos, procurándose que la fábrica suba por capas horizontales 
Sobre todo el ancho de la obra. | 

2. Los mampuestos, desbastados de manera que no presenten salien- 
2 ágiles ni concavidades pronunciadas, serán colocados, previamente 
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; : 4 a ¿S 
hbumedecidos, sobre capas de mortero, y golpeados hasta que tomen bue 
asiento. Se tolerará el empleo de cuñas o lajuelas que queden enterament 
rodeadas de mortero. q | | E 

E) Albañilería de Ladrillos.—1. Las fábricas de ladrillos de arcilla 

se construirán disponiendo los trozos de soga y tizón de acuerdo con e 
aparejo indicado en el proyecto q 
Cada hilera será colocada sobre la anterior a baño de mortero, hume- 
deciendo previamente las piezas por inmersión en el agua, durante el tiem- 
po necesario. ) | | - 
2. Las junturas de paramento no deberán ser superiores a 0,01 m. 

E) Rejuntados —1. En los paramentos interiores, y en los exteriores 
hasta 0,50 m. bajo el nivel del terreno, el rejuntado (emboquillado) se * 
efectuará simultáneamente con la albañilería y con la misma mezcla em-* 
pleada en la obra. | ON 
- 2. En los paramentos vistos se descarnarán las junturas hasta una 

. . . AS 
profundidad de 0,02 m. y se ejecutará el rejuntado humedeciendo previa: 
mente las junturas, y empleando mortero número 4. | 9 
G) Enlucidos y chapas.—1. Las fábricas de hormigón u otras, cuyos 
paramentos deban ser enlucidos según el proyecto correspondiente, sólo re-. 
cibirán la capa de mortero número 4, del espesor consultado, una vez que. 
hayan secado completamente, humedeciendo de antemano la superficie 
- que ha de enlucirse. | 4 
2. En el caso de emplear chapas de asfalto o de fieltro asfaltado, 
enlucido de la albañilería deberá hacerse sin alisar. 0 


O 


«l 


VI—OBRAS METÁLICAS 


A) Ejecución.—1. La ejecución de las obras metálicas deberá confor- 
marse estrictamente, tanto en las dimensiones como en la constitución de: 
las piezas, «u los planos respectivos, mo pudiendo introducirse otras modifi- 
caciones que las que hayan sido previamente aceptadas por la oficina 
correspondiente. e a ] 

2. En el peso calculado de las diversas piezas sólo podrá aceptarse u 
aumento de 2% e : de: 

3 Las diversas piezas de las vigas principales deberán confeccionarse, 
salvo que haya estipulación especial en el proyecto, de modo que la contra 


a 


./ 


flecha de armadura sea igual a un milésimo de la luz. : D: 
4. Antes de la ejecución, todas las piezas deberán ser enderezadas sin 
golpes, y limpiada de las escamas- de laminado. Sus superficies deberán 
ser limpias y sin sopladuras; sus aristas rectas y en ángulo vivo, y su sec: 
ción transversal uniforme. CA 
b. Toda pieza de acero que sea indispensable doblar o forjar debera 
ser calentada con las precauciones necesarias para no alterar el metal, de: 
biendo quedar terminada la operación antes que la temperatura baje 1 
color rojo sombrío. ] e 
6. Toda pieza que haya sufrido una forja importante deberá ser 
cocida, si aquella operación no se ha ejecutado empleando carbón vege 
7. Los cantos de las piezas que hayan sido cortados a la tijera seré 
emparejados y alisados a lo menos en 2 mm a la máquina de acepillar, al 


esmeril o la lima. | 
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8. Las piezas amobladas de fundición o de acero fundido no deberán 
presentar sopladuras ni escamas. Serán acepilladas en las superficies pla- 
nas de fricción y de rodadura, y torneadas en las circulares: rótulas y ro- 
- dillos. 
9. Los remaches deberán ser fabricados a máquina, evitando que 
sean quemados en esta operación. Las cabezas tendrán la forma de cas- 
quete esférico, de diámetro a lo menos igual a 1,65 del diámetro del rema- 
che. El centro de la cabeza deberá quedar exactamente en la prolongación 
del cuerpo cilíndrico. 
10: La cabeza y el cuerpo de los pernos serán forjados en una sola 
pieza. El filete deberá ser arista viva, con el número de espiras suficientes, 
y permitir el cambio de tuercas, sin que éstas queden con juego ni entren 
“con rozamiento demasiado duro. Las caras de apoyo de las tuercas y de 
las cabezas de pernos deberán ser alisadas al torno. El bástago deberá so- 
—hresalir de la tuerca calada en su posición definitiva por lo menos de dos 
pasos de filete, debiendo terminar esta extremidad según una superficie 
esférica. 
J 11. El trazado y distribución de la remachadura deberá ejecutarse 
con aproximación a menos de un milímetro., 
12. Los egujeros para remaches y pernos serán perforados al taladro 
0 al punzón y su diámetro no deberá exceder en mas de 1/20 al del cuer- 
po cilíndrico que debe llenarlos. Si se usa taladro únicamente, la perfora- 
ción de las distintas piezas que se ensambien se ejecutará, siempre que 
A posible, a través de todas ellas, pudiéndose agujerear previamente una 
de las piezas para que sirva de patrón, 
E En caso de usar punzón, los agujeros se perforarán con un diámetro 
“inferior en cuatro milímetros al necesario, debiendo obtenerse la dimen- 
sión definitiva por medio del taladro y en la forma ya expresada. 
18. Siempre que no pueda efectuarse la operación en la forma indi- 
cada, se admitirá en la correspondencia delos agujeros una tolerancia hasta 
de 9% del diámetro del remache; pero en este caso, aquellos serán repasa- 
dos al escariador y se emplearán remaches de mayor diámetro. 
| 14. La remachadura se efectuará ensamblando provisoriamente las 
diversas piezas mediante el empleo de aL: que entren sin juego en los 
agujeros, y en número no inferior a + del número de remaches del en- 
samble. 
ces 15. Los remaches se culentarán uniformemente hasta una temperatu- 
ra que no sea inferior al rojo cereza y se limpiarán de las escamas antes 
de colocarlos en los agujeros. 

16. La remachadura deberá ejecutarse a máquina, debiendo todo 
remache quedar colocado antes de que la temperatura baje al color rojo 
sombrío. 

17. Las cabezas de colocación de los remaches, de forma igual a las 
de fabricación, deberán quedar bien centradas y no presentar grietas ni 
Tebabas; el cuerpo del remache deberá llenar perfectamente el agujero y 
el contacto entre las piezas ensambladas deberá ser completo. 
18. Terminado el ensamble se comprobará la buena ejecución de la 
 remachadura, debiéndose renovar todos aquellos remaches que no satisfa- 
gan las condiciones ya indicadas. 


E 


E 
8 
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19. En los talleres sólo deberá cion la remachadura de' plez 
que formen un conjunto de transporte fácil y seguro, y que no cule 
armadura en el lugar de la obra. 

20. Terminada la elaboración de cada parte indepen dHle de la Ob: 
aquella deberá ser armada provisionalmente en los talleres y revisada po 
el Ingeniero Inspector, quien rechazará toda especie o grupo de ] piezas q 
no cumpla con las condiciones estipuladas. 

21. Si el Ingeniero Inspector lo estimase fundadamente aceptable, 
podrá prescindir de la armadura provisional; pero ninguna pieza deber 
salir de los talleres sin que previamente haya sido verificada Do medio E 
una ensambladura provisoria con las adyacentes. JNE 

22. Para facilitar el montaje definitivo, las diversas piezas 0) grupo 
de piezas deberán ser marcadas antes de su salida de los talleres, de acuer- 
do con un plano especial de armadura. 

Bb) Montaje.—El montaje de las superstructuras metálicas Ateca 
_cerse sobre apoyos provisionales de nivel, cuñas o zoquetes dispuestos d 
manera que las cuerdas de las vigas principales afecten la misma for 
parabólica con que las plantillas han sido trazadas. 

2. Sólo después de terminada completamente la armadura, y despu 
de haber verificado la exacta posición de los diversos elementos, se pen sd: 
dar pro a la remach sadura general. | Y 


cificado para la ejecución en los talleres, o bicn a. mano, coo mar 
llo de 4 kgs. y en seguida copa y combo de 8 kgs. 0 

, Terminada la remachadura, se quitarán “los zoquetes y se preti E 
rá una o nivelación de las cuerdas de las vigas principales, proce= 
diéndose en seguida a colocar la superstructura sobre sus descansos defi- 
nitivos. | 
| 9. ln caso de que se emplee lanzamiento, podrá suprimirse en 
montaje todas aquellas piezas que, sin debilitar la resistencia de las armar 
duras al lanzamiento, puedan aligerar la construcción. | 0 

6. La parte inferior de los apoyos definitivos se embutirá en las p 
dras de asiento, realizándose el contacto con interposición de una lámina 
de plomo de 6 mm. de espesor. La parte superior se apernará a la cuerda: 
inferior de las vigas principales, interponiendo una lámina de AonÚn 
2a A mw. de espesor. 

. Los apoyos deberán quedar perfectamente nivelados, corrigiónd 
se en su colocación las pequeñas diferencias de altura que pudiera haber 
en las piedras de asiento. | 0 

8. Se observará una constante y Pola inspección en las operac 
nes de transporte de las piezas del puente, así como en la armadura 
montaje, rechazándose toda pieza deformada y todo remache defectuo: 

9. La enrieladura deberá ejecutarse en las condiciones indicadas 
los planos y de manera que la vía afecte. la misma fecha Eeqoia de la ! 
perstructura. 

O) Pintura.—1. Toda pieza metálica deberá ser Penta nicienlo 
piada con cepillos metálicos y recibirá una mano de aceite de linaza y * 
segunda de pintura de minio antes de la remachadura, y preferiblem 
después de practicada la perferación de los agujeros para remaches. - 
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2, Terminada la remachadura en Ics talleres, los diversos trozos en- 
samblados recibirán una segunda mano de pintura de minio si proviene 
de o fábricas extranjeras. 

3. Las piezas de fundición o de acero fundido recibirán una mano 
de pintura engrasada antes de salir de los talleres , en todas las superficies 
que h hayan sido acepilladas o torneadas. : 

Mo. Una vez terminada la remachadura definitiva de la obra, y des- 
p és e colocada sobre sus descansos, recibirá una mano de pintura de 
minio sobre todas sus superficies, si provine de talleres nacionales, y sólo 
'sobre las partes deterioradas y sobre las cabezas de remaches si proviene 
de fábrica extranjera. 

9. Después de la recepción provisoria de que se hablará mas adelan- 
te se pintarán las partes metálicas con dos capas de pintura de color plo- 
mo azulado. 


Capitulo IV,—Recepción de la obras 
L—NoRrMAS GENERALES 


he >: Las pruebas de recepción tienen por objeto no sólo verificar la 
ena ejecución de la obra, sino que también juzgar de la seguridad que | 
esenta al público y de la “aproximación de los métodos de cálculos. ; 
2. Las pruebas de recepción de la obra serán practicadas en presen- 
el contratista o de su representante legal, por una comisión de inge- 


a A Elisa tes de la obra por recibir con la memoria justificativa 
respondiente; 

-b) Acta de entrega del estacado; 

Mc) Acta de recepción de los materiales empleados; 

5d) Memoria de los ingenieros que hayan tenido a su cargo la obra 
ptánte su preparación y ejecución. 

Ademas efectuará ella misma el cálculo de las tensiones moleculares 
¡de la flecha elástica maxima que desarrolle el tren de prueba que haya 
le emplearse. 


lIl:—TREN DE PRUEBA ' 


E] tren de prueba se formará, para cada vía, con dos locomotoras en 
1 posición normal de marcha seguida de carros cargados, debiendo en 
caso, recurrirse al material existente mas desfavorable que pueda cir- 
por la línea en que esté la obra. 
empre que sea posible se deberá verificar por medio de básculas 
ladas, el peso por eje o rueda de las locomotoras y carros del tren de 
eba, a fin de introducir en los cálculos comparativos los esfuerzos soli- 
jes reales. 
La comisión fijará en cada caso particular, la longitud mínima del 
de ¡Prueba y el programa a que deberá ceñirse al verificarlas. 
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T¡Il—PRUEBA DE RECEPCIÓN PROVISORIA - 


1. Estas pruebas deberán practicarse ante que vehículo alguno haya 
circulado por el puente. 7 
El programa de recepción deberá comprender 1 puntos siguientes: E 

a) Nivelación prolija de los apoyos y de las cuerdas superiores e infe- 4 
riores de las vigas principales frente a los travesaños o a los mudos del | 
enrejado, tomando puntos de referencia perfectamente fijos y estables. 
Los puntos nivelados de las vigas principales serán, de preferencia, cabe- | 
zas de remaches pintadas de azul y encerradas en un círculo rojo; 

b) Verificación de las flechas elásticas producidas por el tren de prue- 
. ba en las vigas principales, travesaños y largueros; 

c) Observación de la Hecha de deformación permanente que puedan 
producirse durante las pruebas 

d) Medida de las tensiones inferiores producidas en las diversas pie- 
zas para la posición mas desfavorable del trem de prueba respecto de las 
piezas que se experimentan; 

e) Observación de las oscilaciones laterales desarrolladas en las vigas 
principales y en las pilas o machones por el pasaje-a velocidad del tren de 
prueba; 

f) Observación de la temperatura del aire desde una hora antes hasta 
el final de la experimentación. 

2. Las pruebas de recepción se dividirán en ostalicaR y dinámicas. 

A) Pruebas estáticas.—3. ln estas pruebas se procederá como sigue: 

a) Practicada una primera nivelación, como se ha indicado, se colo- * 
cará el tren de prueba en las posiciones que produzcan los mayores es- | 
fuerzos en las vigas principales; .en cada posición se medirá la flecha de 
deformación de las vigas y las tensiones interiores desarrolladas en las 
piezas correspondientes. E 

b) En los puentes de vigas contínuas y en los de doble vía se harán 
las combinaciones de sobre-carga que produzcan los esfuerzos máximos en 
los diversos tramos, considerados aislada o conjuntamente de dos en dos. * 

c) El tren de prueba se mantendrá sobre cada tramo el tiempo que | 
sea necesario para que las flechas producidas alcancen su valor máximo, 
después de lo cual se hará una segunda nivelación de las vigas principales. 

B) Pruebas dinámicas.—4. Se hará pasar sucesivamente el tren de : 
prueba a velocidades próximas de 25 y 50 Km. por hora, reduciéndose | 
esta última velocidad a 39 Km., si se trata de vía de 1,00 m. E 

5. Se harán las siguientes obser vaciones: q 

a) Las flechas de deformación elástica producidas en 10 puntos me- 
dios de las vigas principales. | 

b) Las oscilaciones laterales. 

c) Las tensiones interiores desarrolladas tanto en las piezas del table- 
ro como en las vigas principales. 3 

6. Iistos mismos datos podrán observarse haciendo pasar un tren de 
| pasajeros a una velocidad aproximada de 60 Km. para vía de 1,676 1. y 

de 45 Kw. para vía de 1,00 m. : 


Ñ 
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(1, Después de cada clase de prueba se practicará un examen minu- 
cioso de la ferretería, a fin de constatar el se han producido deformacio- 

nes de ensambles u otros defectos que acusen mala ejecución. 

8. ln casos en que se produzcan defectos en la obra, deberán ser re- 
parados por el contratista de eu propia cuenta, repitiéndose en seguida las 
pruebas en la misma forma anterior. 

9. Con los datos y observaciones recogidas durante las pruebas, la 
comisión encargada de ellas informará al jefe de la oficina correspondien- 
te, haciendo en su informe el estudio comparativo entre los resultados ob- 
tenidos en las pruebas y los del cálculo, para las mismas condiciones de 

-—solicitación y de temperatura. 
S 10. Este estudio comparativo deberá manifestar que los resultados 
del cálculo y de la observación directa guardan las siguientes relaciones: 

a) Las flechas de deformación elástica observadas en las pruebas es- 
táticas deberán ser inferiores a las teóricas; 

b) Las flechas de deformación permanente no deberán ser superiores 

a un quinto de las flechas elásticas observadas; 
-c) Las flechas elásticas medidas en las pruebas dinámicas no deberán 
sobrepasar la flecha calculada en mas de 15 %; 
dl) Las oscilaciones laterales medidas en las pruebas dinámicas no de- 
berán ser, en general, mayores de 1/8000 de la luz del tramo; para tramos 
menores de 15 m. no deberán ser superiores a 2 mm, 
> 11. Si el informe de la comisión fuese favorable se procederá a pin- 
dar la superstructura con dos manos de pintura de superiór calidad con lo 
cual se considerará la obra recibida provisionalmente, pudiendo en segui- 
da a ser entregada al tráfico normal de los trenes. 

- 12. Desde la recepción provisoria y hasta un año después, la conser- 
vación de la superstructura correrá a cargo del contratista, siendo de su 
exclusiva cuenta todos los gastos que ésta origine: 
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IV.—PRUEBAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 


2d. Transcurrido el año de garantía, se repetirán nuevamente las 
pruebas de la superstructura en la misma forma prescrita para la recep- 


de 2. En el caso en que estas pruebas diesen resultados desfavorables, 
se destinarán las retenciones de garantía o una parte proporcional de 
a ellas, a practicar las reparaciones que los defectos de ejecución puedan 
ocasionar. 

$e 3. No podrá efectuarse la recepción definitiva de ninguna obra, sin 
que sus alrededores hayan sido completamente despejados de andamios, 
ecimbras, escombros, restos de materiales, etc. 


4. Una vez practicada la recepción definitiva, la oficina a cuyo cargo 


haya estado la construcción, deberá archivar. en un solo legajo, todos los 
- documentos y planos relativos a la obra de que se trata. 


E 4 


9. Una copia de todos estos documentos y planos deberá entregarse 


ala oficina que debe tener a su cargo la explotación de la línea en que el 
Puente esté situado. 
E 8 ) 140] 
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Capítulo V.—Examen periódico de los puentes en servicio 
1. Aparte de la supervigilancia permanente que exige la buena con- 
servación de las obras, las Administraciones de vías ferreas deberán prac- 
ticar, por intermedio de sus ingenieros, por lo menos cada cinco años, un 
examen minucioso de todos sus puentes en servicio, y someterlos a las 
mismas pruebas que se han prescrito en el capítulo anterior. 8 
2. En el caso de accidente sobre un puente, se deberá practicar, asl-- 
mismo, una visita minuciosa de la obra, y someterla a las pruebas regla- 
mentarias en el caso de que queden dudas acerca de su resistencia | 
3. Las observaciones hechas y los resultados obtenidos en las visitas 
que se prescriben en los números anteriores, deberán darse a conocer, 
conjuntamente con los proyectos completos de reparaciones, si fuese nece- 
sario efectuarlas, a la Dirección General de los Ferrocarriles. si se trata de 
puentes situados en las líneas del Estado, o al Ministerio de Obras Públi-- 
cas, si se trata de puentes situados en líveas de propiedad parlicular. o 
4. Una copia de cada uno de los documentos a que dan origen estas 
visitas, se agregará al legajo a que bace referencia el número 4, IV del 
capitulo anterior. : , : 


Bases, condiciones generales y especificaciones para la provisión 
de material rodante de explotación o 
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(Aprobadas por decreto Núm. 1,1830, de 12 de Junio de 1907) 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 


1. La propuesta deberá llevar estampillas de impuesto por valor de 
$ 5,00 y se entregará en un sobre cerrado en el cual se indicará el mombre - 
y apellido, domicilio y firma del proponente. En sobre separado, bajo el 
título DOCUMENTOS ANEXOS A LA PROPUESTA, con indicación del nombre - 
del proponente, se acompañará una boleta de depósito de un Baneo que 
tenga oficina en Santiago o de una Tesorería Fiscal, a la orden del Minis. 
tro de Industria y Obras Públicas, por una cantidad equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor de la propuesta. A a 

2. La propuesta y documentos anexos deberán presentarse en idioma - 
castellano y las cantidades se expresarán en la moneda nacional que indi- 
quen las bases. a | O 

3. Las propuestas se abrirán el día y horas fijados en la petición de - 
propuestas y en presencia de los interesados que concurran. 0 

4. Se procederá previamente a abrir los sobres que contengan los do--* 
cumentos anexos y no se tomará en cuenta la propuesta que carezca de 
los requisitos exigidos mas arriba, devolviéndose al efecto sin abrir el so- 
bre que contenga la propuesta correspondiente. ; ds 0 

5. Las boletas de garantía de las propuestas rechazadas serán de= 
vueltas inmediatamente después que haya habido resolución de parte del: 


Supremo Gobierno. : e 
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6. Parael caso en que las propuestas sean pedidas directamente en el 
extranjero, el Inspector Técnico determinará las condiciones especiales 
-en que deben ser presentadas. | 


BASES GENERALES PARA JA PETICIÓN DE PROPUESTAS 


Cada propuesta, en garantía de seriedad, debe presentarse acom- 
nas de una boleta de depósito a la orden del Ministro de Industria y 
Obras Públicas, equivalente al diez por ciento de su monto total. 

2. La Administración se reserva el derecho de eliminar e rechazar 
alguna o todas las propuestas, como también aceptar parte de ellas o frac- 
-cionarlas. 

3. Se podrán presentar propuestas por separado para cada tipo de 
material. 

4. Las propuestas serán en oro de 18 d y como sigue: 

a) Por el material debidamente embalado y puesto sobre carros en 
el punto que se indique. 

b) Por el material puesto a bordo en puerto chileno. 
5D. Si se aceptan las propuestas por el material puesto. a bordo, el 
contratista deberá entregar a la Dirección General respectiva los cono- 
cimientos, con la cláusula de descarga libre, cualquiera que sea el número 
de toneladas de carga, con ocho días a lo menos de anticipación a la llega- 
da del vapor que conduce el material al puerto de desembarque. 

6. El inaterial debe venir asegurado contra todo riesgo, y sólo cesará 


el seguro cuando el equipo esté en tierra en el puerto de su destino. Los 


gastos son de cuenta del proponente y la póliza, a la orden del Director 
General del servicio, será entregada junto con los conocimientos. 
7. Los proponentes fijarán el plazo de entrega, que será conto 
desde la fecha de escritura pública correspondiente, extendida en con- 
——Tormidad al Reglamento para contratos de Obras Públicas, artículo 16, 
que dice: 

«Aceptada una propuesta debera extenderse, ante el Notario de Ha- 
« cienda del departamento, la escritura pública del contrato, dentro del 
«plazo de diez días contados desde que el proponente tenga noticia oficial 
«del hecho y, si no pudiera acreditarse esta circunstancia, desde la publi. 
-« cación del decreto correspondiente en el Diario Oficial. 
«Si la eseritura pública ha de extenderse fuera de Santiago, el plazo 
«podrá ser aumentado, proporcialmente a la distancia, en el decreto que 
-« acepta la propuesta. 

«S1 la escritura pública no se extiende dentro .del plazo que señala 
« este artículo, por culpa u omisión del proponente, el decreto que acepta 
«la propuesta se dejará sin efecto, y el depósito que se haya hecho para 
—< garantirla, quedará a beneficio fiscal». 

El plazo terminará el día en que el material llegue al puerto de su 
destino. 
Para la adjudicación de las propuestas se tomará en cuenta el plazo 
indicado. : 

8. Los contratistas pagarán una multa equi valente al UNO POR MIL por 
cada día de atraso en la entrega del material. 
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9. El pago será efectuado en letras sobre Londres a 90 das en la for: 
ma siguiente: el 90 % una vez que el fabricante o su agente haya presen-- 
tado al Inspector Técnico los documentos de embarque del material, debi- 
damente revisado y aceptado en su totalidad, a cuyo efecto este funcionario ; 
dará aviso por cable al Supremo Gobierno. A 

El 10% restante será pagado cuando el materia! haya sido recibido 
provisoriamente y previo el informe favorable de una comisión que será 
designada al efecto. De este 10% será descontado-el valor de los desper- 
fectos que haya sufrido el material a causa de mal embalaje, defectuosa 
construcción-u otra causa. Estos desperfectos serán tasados por la Comi- 
sión Receptora, indicándose en el correspondiente informe los descuentos 
que haya que efectuar, informe que será emitido antes de seis meses cou-= 
tados desde la" fecha de la llegada del material a su destino. | : 

10. Dela cantidad de la boleta de garantía se descontará el valor de o 
los cargos que se justifiquen, una vez armado el material, por defectos no- 
tados posteriormente a la recepción provisional a que se ha hecho referen- a 
cia en el párrafo anterior y que se relacionen con la obra de mano y 108 
moteriales de construcción. > 

11. Cumplidas estas condiciones y las demas impuestas en las bases, E 
el saldo de la boleta de garantía será devuelto un año después de llegado A 
el material al punto de su destino. : 

12. El contratista deberá entregar a la alone respectiva, junto 
con los conocimientos de embarque, todos los planos de conjunto, de de- 
talles, de construcción y montaje de las locomotoras, coches y carros, he= 
chos en tela (los diez planos principales en tela de calco; el resto en tela 
trasparente) con todas las anotaciones en castellano y sus dimensiones en 
medidas métricas; también entregará los certificados de ensayes de los ma- — 
teriales (composición química y resistencia) y las pruebas a que fueron: sor 
metidos éstos. SS 

13. Cuando el material sea contratado puesto a bordo, el coniad 
deberá entregar los documentos de embarque a la autoridad TEA en. 
el puerto de descarga, con la debida anticipación. 

14. 'Tanto los planos como los certificados deberán e firmados por 3 
los fabricantes y por el Inspector "Pécnico. 8 

15. Para la construcción del material las fabricantes deberán ceñirse 
estrictamente a los planos, a las condiciones generales y especiales fijadas 
y a las especificaciones de materiales de la Dirección de Obras Públicas : 
delaño 1913.01 a 

16. Los planos aprobados para la construcción del material od 
no podrán ser modificados sin la autorización expresa de la Dirección Ge- 
neral de Obras Públicas o de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 
según sean las líneas a que está destinado. - 

- 17. El material de trocha de 1,68 m. deberá circular sin. do La al 3 
guna por curvas de 180 m. de radio en plena vía, y de 100 m. en estacio: 
nes o desvios. El de trocha de 1 m. circulará sin inconveniente por curva 
de 70 m. de radio en plena vía, y de 50 m. en desvíos y estaciones. Hi 
material de trocha de 0,60 m. circulará en perfectas condiciones de esta 
lidad por curvas de 50 m. de radio en plena vía, y de 30 m. en desvios, 
estaciones. > 
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4 18. Para los énsayes de los materiales, el fabricante deberá propor- 

cionar gratuitamente los análisis químicos y todos los elementos y mate- 

riales para las pruebas que indican las especificaciones; en el caso que los 

fabricantes carezcan de lo necesario, se podrán verificar los ensayes en 

otro establecimiento, pero todos los gastos serán exclusivamente de cuenta 

del fabricante. | > | | 
19. ll Inspector Técnico tiene el derecho de hacer vigilar en los ta- 


A 


lleres la construcción del material, por medio de inspectores delegados, 
quienes tendrán libre acceso a estos talleres a cualquiera hora de trabajo; 
tendrán también el dereclro de rechazar toda pieza no construída o elabo- 
rada según los planos o especificaciones, aun en el caso que haya sido 
ajustada y armada. A 

val 20. El contratista deberá dar aviso con anticipación a la Dirección de 
Obras Públicas y a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado de la llega- 
da del material al puerto correspondiente y de la fecha de su remisión por 
ferrocarril al punto de su destino, con el objeto de enviar oportunamente 
an Ingeniero para su revisión. 

4 21. La armadura del material será efectuada por cuenta de la Direc- 
- ción de Obras Públicas o de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 
pero los contratistas quedarán responsables de la correcta fabricación en 
todos sus detalles y del buen funcionamiento, montaje y ajuste de las 
piezas. » 

ha 22. Para los efectos de las reclamaciones a que diere lugar el cum- 
— plimiento del o de los contratos en que se resuelvan las propuestas, el 
contratista o proponente designará un agente autorizado, con residencia 
enla República de Chile, quien deberá constituir domicilio civil en San- 
tiago y renunciar como su mandante, a la protección de otros gobiernos y 
a toda réclamación por vía diplomática, sometiéndose a las leyes de la Re- 
pública. | 

de 23. Las propuestas serán abiertas en la oficina que se indique en los 
avisos correspondientes. | 


Le 

cs | , 

ES CONSTRUCCIÓN DE LOCOMOTORAS 

= 

Sd Condiciones generales.—El proponente construirá el material de trac- 


ción conforme con la mejor práctica moderna, de acuerdo con las caracte- 
—vÍísticas, comdiciones y normas gencrales, especificaciones de materiales y 
planos que se entregarán para servir de base a las propuestas y que se 
refieren a cada uno de los tipos. ; | 
á Las dimensiones y características cumplirán en todo caso con el galibo 
y condiciones adoptados por la Dire-ción de Obras Públicas para los corres- 
pondientes trenes tipos. 
En la construcción de las locomotoras debe tomarse en consideración 
na velocidad máxima de 120 km. por hora para las de trocha de 1,68 1. 
de 60 a 70 km. para las de trocha de 1 m. y de 30 a 40 km. por hora para 
las de trocha de 0,60 m. en plena vía recta horizontal, 
La resistencia y calidad de los materiales las acreditará el proponente 
- presentando, al hacer entrega del equipo, los certificados firmados por el 
fabricante y con el visto bueno del Inspector Técnico, en los cuales se 
- detallará la procedencia, composición química y las diversas pruebas, con 
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sus plas, a que fueron sometidos los materiales o' piezas usadas en la E 
construcción. | A 

Junto con el material, el proponente entregará una nomenclatura de 
tallada de las piezas y elementos de cada locomotora, en la que se deta- 
llará la clase del material empleado, el peso de las plezas principales. E 

Las locomotoras deben ser exactamente iguales entre sí, de modo que 
todas sus piezas sean intercambiables. Se entiende que la igualdad subsis- 
tirá solamente en las locomotoras de un mismo tipo y poder. . 

Los ajustes para evitar pérdidas de agua o vapor, deben ser hechos 3 
metal con metal o por medio de alambre de cobre. 

Todos los hilos de pernos, a etc., serán del tipo nóral inglés a 
Whithworth Standard. 

Cualquier duda que se presente durante la construcción del material, 
ya sea por error u omisión en las especificaciones o planos, será resuelta. 
por el Inspector Técnico, o en su defecto, se procederá según las práclican: E 
aceptadas por los Ferrocarriles del Estado de Chile. | 

Calderos.—Los calderos serán construidos en conformidad con el dibujo 
general y calculados para la presión normal que se fija para cada! tipo en 
los anexos, reforzados en forma correcta para obtener en todas sus partes * 
trabajos pra les Las planchas deben ser cepilladas en sus bordes y sus 3 
condiciones físicas y químicas deberán ceñirse en absoluto a la especifica- 
ción núm. 1. E 

Se usará calafate de punta redonda en todas aquellas partes donde + 
sea posible. | 3 

Las junturas longitudinales serán de tope y tendrán cubre- juntas á 
tanto interior como exteriorménte con remachadura cuádruple alternativa. 

Los remaches deben ser de acero dulce, según especificación número 2. 

Todos los agujeros para estayes y remaches deben ser abiertos a ta=. 
ladro; los para remaches serán escáreados ligeramente cónicos en ambas + 
direcciones, después de ser colocadas las planchas en su lugar definitivo. - 
La distribución y dimensiones de los remaches deben ser las señaladas en 
los planos. 8 

La remachadura de los calderos no se principiará sino después ques 
el delegado del Supremo Gobierno haya revisado la agujereadura para lm- 
ponerse de su buena ejecución. 3 

La remachadura se hará a presión hidráulica donde sea ponia. 

Las costuras que no sean de tope, como las circunferentiales y las - 
de unión de los cascos del fogón y partes cilíndricas, s serán de remachadura 
doble. : 28 
El domo o depósito de vapor de los calderos será de acero de la misma * 
calidad que las planchas de éstos, según especificación núm. 1. 3 

Será de construcción sólida, de dimensiones proporcionadas y amarra- 
ce al caldero por medio de un anillo o pestaña doblado a presión hidráu- 3 
Ica. | 
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: El anillo del domo será de fierro dules de primera calidad, ajustado] 
a torno y agujereado correctamente. El fierro usado será Best Yorkshire h 
Iron, según especificación núm. 3. a 

El fogón será construído con planchas de cobre rojo, de la calidad E 
indicada en la especificación núm. 4. dE su suspensión deben consultarse | 

la libre expansión de la plancha tubula | 0 
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El anillo de fundación de los fogones será trabajado a máquina, tanto 
“al interior como al exterior, y deberá ser reforzado en las vueltas. 

La remachadura deberá ser consultada para obtener el trabajo normal 
que indican las buenas prácticas. Ei anillo será de acero dulce y cumplirá 
con la especificación núm. 5. 

Los estayes y tirantes deben ser de fierro extra, según especificación 

púm. 3 terrajado con doce hilos por pulgada. El hilo será quitado a torno 
en el espacio que queda'en el agua y serán los estalles atornillados y re- 
machados en ambos extremos. 
- Los estayes estarán provistos de taladros proporcionales a las res- 
pectivas dimensiones para los diversos tipos de locomotoras, hasta una 
profundidad de 13 mm., a lo menos, contados desde las caras exteriores 
de las planchas de la caja del caldero. 

Los tirantes se distribuirán y distanciarán según las normas general- 
mente aceptadas, a fin de asegurar su trabajo en buenas condiciones. Serán 

de fierro dulce, según la especificación núm. 3. 
5 Los tubos deben ser de bronce y cumplirán con las condiciones quí- 
micas y físicas indicadas en la especificación núm. 6. 

El anillo de la puerta del fogón será de forma elíptica y sus dimen- 
siones exactamente iguales en cada tipo. Serán de fierro de primera clase, 
según especificación núm. 3. 

La puerta del fogón debe ser de corredera y estará dotado de un sis- 
tema de palanca para vel movimiento, según lo indican los dibujos corres- 
pondientes que demuestran en detalle su disposición y construcción. 

La puerta será de fierro fundido y tendrá una plancha de protección 
al interior. 

El caldero debe estar dotado de tapones de lavado en número sufi- 
ciente para obtener una perfecta limpieza, y dispuestos en tal forma que 
permitan el fácil acceso, a todas partes, de los útiles correspondientes. Los 
tapones deben ser de bronce y terrajados con doce hilos por pulgada. 

El cielo del fogón tendrá un tapón fusible en la parte mas alta, el que . 

alcanzará una altura mayor que la del cielo en 25 mm. por lo menos. 

| El caldero debe estar provisto de una llave de descarga para su vacia- 
dura, llave que se ubicará de modo que sea fácilmente accesible desde el 
- exterior del marco. ' 

La válvula de cuello debe ser de tipo y sistema contrapesado norte- 
americano, según dibujo. 

La manilla del regulador debe estar situada en forma que sea fácil. 
mente manejable desde el punto de colocación ordinaria del maquinista. 
La válvula toma-vapor será de bronce. 

El cañón seco debe ser de cobre y será ajustado antes de colocar los 
tubos y tirantes y después de haberlo probado a 16 atmósferas. Se hará 
en conformidad a la especificación núm. 7. 

Los anillos para ajuste de estos cañones serán de bronce. 

Todos los flanjes y las bridas de las cañerías deben ser de bronce se- 
gún especificación núm. 8. 

Las válvulas de fetención (check) deben estar provistas de llaves para 

_alslarlas del caldero de bajo presión y poder atender a su conservación. 
Los cañones de alimentación de los inyectores estarán provistos antes 
de su 1 Megada a las válvulas de retención, de una segunda válvula ajusta- 
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ble con boquilla de copla para ajustar una manguera flexible, destinada al 
lavado de los calderos por medio de inyectores. E 
Los cañones de escape de vapor deben estar dispuestos para asegurar E 
el regular funcionamiento del motor y del tiraje. Serán de fierro fundido, 
según especificación núm. 9. E 
Serán de acero dulce según especificación núm. 9. Todos los ángulos 3 
y tées que vayan amarrados al interior del caldero en la parte cilíndrica, 3 
serán ajustados a máquinas al radio del caldero. E 
El caldero será provisto de válvulas de seguridad, sistema Crosby E 
Pop, de 63,4 mu. o de 76 mm. de diámetro en número suficiente para la A 
seguridad del caldero. : a 
La chimenea será de fierro fundido, según dibujos. 
El cenicero será de planchas de acero, de 6 mm. de espesor y debe 
estar dispuesto de modo que pueda ser fácilmente montado o desmontado. 
Estará dotado de puertas manejables desde la casita del maquinista. e 
Los calderos y sus diversas partes tendrán los refuerzos necesarios 
para asegurar el trabajo normal y su durabilidad. 3 
El caldero debe estar forrado con planchas de acero de 1 5 mm. de 
espesor, colocadas sobre armazón de fierro ángulo. Las partes de contacto ES. 
de las secciones del forro deberán ser resguardadas con bandas de bronce 
amarradas en forma conveniente. E 
En las partes correspondientes al fogón el forro debe dar libre acceso 
al exterior a todos los estayes para que en caso de cortarse algunos de 
ellos sean notados inmediatamente. E 
Entre el caldero y el forro habrá una envoltura de amianto (asbesto) 
en plancha o de magnesia en bloques. : 
Después de concluidos los calderos serán sometidos a una presión 
hidráulica, con agua caliente a 802 centígrados, que sea igual a una y me- 
dia vez la presión de trabajo. Esta presión debe mantenerse por lo menos * 
durante 10 minutos a mayor tiempo si lo exije el Inspector. 3 
Queda absolutamente prohibido introducir sustancias extrañas al in- 
terior del caldero, durante su construcción, con el objeto de limpiar el 
aceite que se deposite o que se aprovechen con el fin de tapar los peque- 
ños escapes que se notaren en las pruebas. A 
Después de la prueba final los calderos deben ser limpiados y mien-= 
tras están calientes pintados con una mano de aceite de linaza cocido. y 3 
después con una mano de pintura gruesa de minio. 3 
Marcos.—Los bastidores deben ser construídos y calculados de acuer- — 
do con las características de los diversos tipos de locomotoras. Las plan- 
chas de los marcos deben ser o derechas y de cantos redon-= 
deados. E 
Debe consultarse el conveniente descanso y colocación del fogón. y) 
Serán fabricados de acero en conformidad con la slo) E 
núm. 10. 3 
Los pedestales o guías de las cajas graseras deben ser de acero mol- E 
deado, ajustados y amarrados a los bastidores de modo que formen un 
conjunto rígido y sólido. La parte posterior estará certada en ángulo par 
recibir la cuña correspondiente. Cumplirán con la especificación núm. 11. : 
Los puentes o amarras inferiores de Jos pedestales serán de acero y - 
tendrán el taladre terrajado necesario para recibir el perno que permit S 
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regular la cuña en buenas condiciones. HKl acero cumplirá con las especifi- 
caciones núm. 5. 
$ Las cuñas serán de acero según especificación núm. 11 y llevarán un 
perno de ajuste con sus correspondientes tuercas de seguridad para mo- 
verlas a voluntad. El perno calzará en la terraja que lleva el puente. El 
movimiento se producirá por medio de llaves aplicadas a un cuadrado 
hecho en el extremo inferior del perno regulador. 
Los demás accesorios del marco consultarán la buena distribución y 
construcción. 
S Los marcos tendrán traversas y nervios para darles la rigidez de con- 
junto necesaria. 
7 Cilindros.—Los cilindros serán de fierro fundido y estarán montados 
exteriormente respecto del marco. 
La fundición debe ser exenta de sopladuras, grietas u otras fallas; las 
fracturas de las muestras indicarán una fundición compacta, de grano fino 
y color gris. 

Se fundirán, adheridas, a los cilindros, cuatro barras de 40 mm. de 
> diámetro y 200 mm. de largo. Esas barras serán torneadas a un diámetro 
de 20 1mm. y servirán para las pruebas de tracción. 

E No se descubrirán los puentes y paredes delgadas del cilindro antes 

que estén completamente fríos, para evitar las trizaduras por contracción 

: repentina. Los pasajes de vapor, después de trabajado el cilindro, serán 
lisos, sin ángulos ni curvas pronunciadas, y sus superficies interiores lim- 
pias. El metal será según especificación núm. 9. 


JA 


La caja de vapor será también provista de una válvula de inspiración, 
de bronce. 
$ Las válvulas de distribución serán de fierro fundido, según especifi- 


cación núm. 9. 

Las llaves grifos deben ser de bronce, de construcción muy sólida y 
debidamente protegida. Su manejo se atenderá desde la casita del aour 
—nista. Su largo debe ser apropiado para evitar su fácil destrucción por 

3 choques con obstáculos que puedan encontrarse en la vía. 

| La tapa delantera será de fierro fundido y tendrá interiormente la 
Lor ma del émbolo. El fierro cumplirá con la especificación núm. 9. 

. La tapa posterior será de acero moldeado, el cual cumplirá con la es- 
] -pecificación núm. 11. 

Los émbolos serán de fierro fundido vaciados por la cara posterior 
para reducir su peso. El fierro cumplirá con la especificación núm. 9. 
Los anillos serán de fierro fundido. El material empleado será según 
especificación núm. 9. 

Las barras de los émbolos serán de acero y estarán aseguradas a éstos 
por una tuerca y una chaveta que tomará la barra y la tuerca. El acero 
usado será de la calidad que indica la especificación núm. 12. 

Las empaquetaduras para los vástagos de los pistones y de los tira- 

dores de válvula serán metálicas, de los sistemas United States Metallic 

Packing, Jerome, u otro semejante. Las prensas-estopas tendrán camisas 

de bronce. 

—— Xín parte conveniente y adelante de los cilindros se adoptará una dis- 

ción propia para la defensa de los cilindros y grifos. 
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Si el cabezal anterior de la locomotora baja hasta cubrir los cilindros, : 
debe tener taladros para permitir la salida de los pistones. Ese taladro se 
disimulará por un disco circular amarrado por cuatro pernos de bronce. 

_Ruedas.—Los centros de ruedas serán construidos de acero moldeado, 
correctamente trabajados y contrapesados. En su construcción se a] astarán E 
en todo a lo que expresa la especificación núm. 11. 

Las llantas deben ser de acero duro, según especificación núm. 13. 
Sus dimensiones deben conformarse a las indicadas en los anexos que bra- | 
tan de las respectivas locomotoras. ON 

La amarra entre el centro de la rueda y llanta, que debe asegurar a 
ambas para evitar toda soltadura, se hará por medio de peros 9 prisio- 
neros. | 
Los ejes deben ser de acero Siemens Martin A y calados, en seco, 3 
en las ruedas con una presión hidráulica de 350 a 400 kgs. por milímetro 
de diámetro. Se estampará en la rueda, en la cara exterior y con números. 
bastante visibles, la presión en ton eladas con que ha sido calado cada eje, 
los que serán torneados en toda su longitud. 

Para la calidad del acero y construcción de los ejes deberá atenderse. 
a la especificación núm. 14. 0 

Los botones deben ser de acero endurecido. | 3 

El bronce empleado para toda parte con rozamientos debe ser el de- 
sienado en la especificación núm. 8. J5l metal blanco empleado para relle- 
nar descansos será Great Western Smelting Co's Nickel White Metal. + 

Los descansos deben consultar una presión normal por milímetro 
cuadrado; para conseguir la lubricación eu buenas condiciones con el lud E 
bricante empleado en el país. 

Los cajones deben ser de acero moldeado, con descansos de bronce. 
que serán introducidos en ellos bajo presión. El acero empleado para la. 
fabricación de los cajones cumplirá con la especificación núm. 11. 

Los resortes serán de acero que eclA cumplir con la especificación: 
num asa e . 

bielas.—Las bielas deben ser.de acero forjado ciñéndose el material 
estrictamente a la especificación núm. 12. E 

Los bronces de las bielas serán de material de primera calidad, igual: 
a la de los descansos. : 3 

Correderas y crucetas. —Las correderas serán construidas de acero, 
según especificación núm. 12, y tendrán superficie amplia y los accesorios 
necesarios para facilitar la correcta lubricación. Las correderas deben ser 
endurecidas y después ajustadas a) esmeril. : 

Las barras tendrán marcada la carrera en décimos y el pas déci 
mo dividido en diez partes, : 

Las crucetas serán de acero moldeado, en todo conforme a la especi A 
ficación núm. 11, y tendrán zapatas o patines de bronce. j 

Mecanismo de: distribución. —La A debe ser del siste 
Walschaert. 3 

Las barras, pasadores, sectores, etc., serán de fierro adles según espe- 
-cificación núm. 3, de bidamente endurecidas, aquellas partes sometidas 
rozamientos. 3 

Todas las partes principales de la moción que van conectadas, deben 
tener bocinas de acero, si van expuestas a grandes rozamientos y velocida: 


FERROCARRILES 635 


des, y bocinas de bronce si los rozamientos son suaves y los movimientos 

lentos. 

Todas las partes obligadas a rozamientos, después de endurecidas 
(carburadas) serán reajustadas a esmeril. | 

Bissel.—Para las locomotoras dotadas de bissel, la construcción de 
éste debe ser apropiada para las curvas mínimas de las líneas que servirán 
las distintas clases de locomotoras. 

Las ruedas del bissel deben ser fabricadas de la misma forma y con 
los mismos materiales de las otras ruedas de las locomotoras y los ojos ca- 
lados igualmente a la presión indicada. 

El bissel se construirá según los planos. 

Aparatos de enganche.—Las locomotoras tendrán, en ambos cabezales, 
aparatos de enganche central, dispuestos solamente para tracción en loco- 
motoras de trocha de 1,68 m. y para choque y tracción en las de trocha 
de 1,00 mm. y 0,60 m., en tal forma que eliminen toda rigidez o reacción 
entre locomotora y ténder. 
Los engarches para el equipo de trocha de 1,68 m., 1,00 m. y 0,60 m. 
tendrán las siguientes alturas sobre el riel respectivamente: 1,016 mumn,, 
22162 mm. y 550 mm. 
7 Trompa. .—Las loconiotoras tendrán una trompa en el cabezal delan- 
—tero, y las locomotoras-ténder podrán tener una en cada cabezal, si así lo 
disponen los planos. Su ancho será proporcionado para que sirva de de- 

fensa a los cilindros o para que asegure la eliminación de los obstáculos 
que pueden encontrarse en la vía (110 mm. fuera del riel para trocha de 
1,68 m) ; 

Casita.—La casita del maquinista será hecha de planchas de acero 
dulce. Tendrá dos ventanas laterales en la pared delantera, con bastidores 
que se podrán abrir o cerrar, y una en cada pared lateral. Los vidrios de 
las ventanas serán de espesor doble. 

———Enla casita se deben consultar dos cajones para herramientas y 
asientos con cojines para maquinista y fogonero: 
: Piezas de fundición de bronce.—Todas las llaves de vapor para surtir 
los inyectores, bombas de aire, pito, lubrificador, etc., las que surten de 
agua del estanque a los inyectores, las llaves de purga de los cilindros, 
las llaves de prueba, válvulas de retención, tapones de lavado, llaves de 
descarga, etc., deben ser de bronce, según especificación núm. 8 (c). 

Ténder.—En las locomotóras-ténder los estanques y las carboneras se 
colocarán según los planos. 

Em las locomotoras con tender separado se consultarán las dimensio- 
nes de los estanques y carboneras para cada tipo, según las capacidades 
prescritas para éstos en los Anexos correspondientes. 

Los estanques deben ser pintados interiormente con una mano de 
azarcón gruesa. En todos los tipos de locomotoras los estanques deben 
tener un flotador que marque, sobre una escala situada en lugar visible 
para el maquinista, la cantidad de agua existente en ellos. 

==  Accesorios.—Cada locomotora estará provista de: 

Una linterna que se colocará sobre una consola, delante de la chime- 
bea. La lámpara será de tipo americano, con reflector de 508 mum. (205) 
de diámetro. El quemador será William núm. 5; 
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Dos lámparas para es colocadas en la parte delantera de la loco- 
motora; 

Una linterna para señales, auxiliar, con colores azul y rojo; 

Dos linternas de mano, éon colores rojo, verde y blanco; 

Un pito que se manejará desde la casita del maquinista; y 

Un lubricador Michigan número 3, para cilindros motores y bomba 
del freno de alre; 

Dos iny ectores Sharp Stewart Giffard de 9 mm; 

Un nivel de agua y tres llaves de prueba; 

Un manómetro de vapor y uno de aire; 

Un farol para cada manómetro; 

Un farol para el nivel de agua; Z 

Cadenas de seguridad; 
* Una pisadera a cada lado; 

Valvulas de seguridad colocadas según dibujo; 

Una campana grande; E 

-. Dos planchas de bronce con el número de orden de la locomotora y 
su nombre y el de la fábrica, colocadas en las paredes alertas de la 
casita; a 

5 ile plancha con el timbre del caldero y”otra que indique el nivel 
de agua mínimo que se permite en el interior del caldero sin peligro; 

Y todas las piezas necesarias para el buen funcionamiento de la. loco-> 
motora que no se haya enumerado o especificado. A 

Las locomotoras de trocha de 0,60 m. estarán provistas de los mis- 
mos accesorios, variando solamente las dimensiones 0. clases de 2 
de ellos. 3 

Herramientas y útales. —Cada locomotora estará dotada de las siguien: | 
tes herramientas: A 
Dos gatas de corredera con dos chicharras del siguiente poder: 


De 15 toneladas para las locomotoras de trocha de 1,68 m. 
a 3) » » » E 1,00 m. 
AS O) » » 0,60 mm, 


Un cable de acero de 30 mm. de diámetro, de 10 cm. de largo con 
argolla y grilletes en ambos extremos; ; | 
Dos perros enrieladores; 
Dos ramplas o cuñas para envielar; 
Un juego de herramientas para el fuego; 
Una pala para el carbón y otra para escorias; ] 
- Un juego completo de llaves para los diferentes pernos, tuercas, cua 
dros, etc., y para toda clase de uniones y amarras empleada en los res 
pectivos tipos; y 
Un martillo de cobre; 
Un martillo de plomo; 
- Un martillo mecánico; 
Un combo; o 
Dos barras para tapar tubos; 
Seis tapones; E i ER 
Una varilla con escola para tubos; O 
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Dos cinceles; 
Dos buriles; 
Dos botadores; 
Uan chuzo para mover la locomotora; 
Dos chuzos chicos; 
Un alicate; 
2 Cuatro limas: plana, media caña, redonda y triangular (todas con 
mango); 
z Un serrucho grande; 3 
Una llave inglesa grande; 
Una llave inglesa chica; 
Cuatro acelteras; 
- Dos graseras; 
Dos coladores para agua; 
Dos baldes; 
Candados para los cajones; 
Chapas para cajones; 
_Frenos.—Todas las locomotoras deben estar provistas de freno Wes- 
-tinghouse norteamericano legítimo, moderno, de acción rápida y con los 
“aparatos reguladores necesarios para obtener la eficacia deseada; también 
deben tener freno de mano. 
Ambos frenos deben trabajar independiente o simultáneamente, sin 
que se estorben en su acción. 

Todos los pernos y las partes sometidos a rozamientos en las conex- 
iones del freno, deberán ser endurecidas. 
Las zapatas del freno deberán ser de fierro fundido. 
La bomba del freno Westinghouse y los demás accesorios serán de 
construcción legítima americana y la clase indicada en el cuadro de Pie- 
as normales para el freno automático Westinghouse. 
La presión del aire en el tren será de seis kilógramos (6 kg.) por cen- 
tímetro cuadrado, y en el recipiente de ocho kilógramos (8 kg.) por centí- 
metro cuadrado. 
-—Arenero.—Las locomotoras tendrán un depósito grande de arena, con 
añería dispuesta pera dar arena a dos pares de ruedas, a lo menos, en 
poDos sentidos. S 
La manilla será colocada al alcance del maquinista desde su posición 
en la casita. 
La arena debe siempre que sea posible ser distribuída a las ruedas 
or medio de un aparato que funcione por aire comprimido de tipo apro- 
bado por el Inspector Técnico. —. . 
E - Cañerta.—Toda la cañería de agua y de vapor será de cobre, según 
especificación núm. 7. 
Los cañones que salen del lubricador a los cilindros deben ser con- 
E ducidos. a una espiga de bronce provista de una válvula de retención, co- 
locadawen el centro de la caja de válvula. 
El cañón que surte de vapor a la bomba de aire será conducido por 

nera del caldero en toda su extensión. 

La cañería para el freno de aire será de acero dulce; debe ser fabri- 
da sin costura y soportar una presión de prueba de 25 atmósferas sin 
strar porosidades, otras fallas o pérdidas de aire. 
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Empaquetadura.—Las locomotoras deberán tener la dotación com- 
pleta de las empaquetaduras necesarias a sus diversos órganos, de modo 
que estén listas para el servicio. y 

Pintura.—Las locomotoras serán pintadas según lo dispuesto al res- 
pecto por los pliegos de condiciones que se entregarán al contrátista, 9 

Prueba.—Cada locomotora debe ser armada y probada con vapor en : 
un corto trayecto antes de salir de la fábrica, debiendo contener la vía 
una curva del radio mínimum estipulado en las bases para los distintos 
tipos de locomotoras. La prueba se hará ante un Inspector oficial. 

Obra de mano.—La obra de mano debe ser de primera clase y a en- 
tera satisfacción del Inspector, quien tendrá derecho a inspeccionar, ob- 
jetar o rechazar, en todo caso y en cualquier tiempo, el trabajo o material: 
que sea defectuoso. | 

Las piezas rechazadas serán marcadas con un puzón especial. y se 
presentarán al Inspector cada vez que lo exija o se destruirán en su pre: 
sencia. 

El constructor puede obtener del Inspector las explicaciones necesa- 
rias sobre cualquienr punto dudoso o insuficientemente demostrado o es- 
pecificado y no podrá valerse de omisión alguua en los detalles de di- 
bujo o especificaciones para justificar la incorrecta ejecución de las 
obrás. 

Embalajes.—Los embalajes debeñ ser hechos en buenas condiciones 3 
de resistencia, pues serán de cuenta del contratista todas las pérdidas. oO 
gastos originados por la reparación de desperfectos de cualquiera natura-. 1 

3 
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leza que sean. 

Todas las plezas sueltas, fuera de las que el Inspector Técnico del 
Supremo Gobierno perwita que sean dejadas en sus sitios, deberán ser 
desmontadas, protegidas y embaladas en la forma siguiente: y 

Los labricadores, válvulas, aceiteras, todas las llaves de bronce y pie- 
zas análogas, serán envueltas en telas resistentes y embaladas en a 
forrados con zinc; 

Todas las piezas del mecanismo de distribución y las de fierro o acero 
pulido serán cubiertas con grasa consistente anti corrosiva y embaladas 
en cajones forrados con zinc. En la misma forma serán embaladas las: 
bielas, tiradores, sectores y sus conexiones y todas las cajas de los ejes; 

Todas las piezas. pintadas serán protegidas con tiras de papel bien” 
engrasado y todo cubierto con papel grueso resistente, amarrado con cá-. 
ñamo; q 

Las diversas piezas sueltas contenidas en los bultos deberán ser ase- 
guradas con piezas de madera atravesadas y fuertemente clavadas a los 
extremos y costados del embalaje exterior, con excepción de los cajones 
forrados con zine, los que serán sólidamente empaquetados; A 

Los cajones que pesen hasta media tonelada serán hechos de madera , 
resistente de 30 mun. de espesor, con los extremos de 45 mu. (minimum), 
reforzados exteriormente por mo menos de dos hileras de sunchos. Los 
cajones serán macnibembrados, y todas las partes que mo puedan ser 
construídas en esa forma, se harán completamente impermeables por me- 
dio de cola marina u otra composición aceptable, Se emplearán unica: 
mente clavos de alambre; 0 
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Los cajones de media a dos toneladas de pesos serán construídos en 
la misma forma que los anteriores, pero con madera de 40 y 50 mm. de 
espesor; 

El Inspector queda facultado para hacer forrar con zinc los cajones 
que crea conveniente; 

Se deja a los fabricantes la libertad de embalar los calderos, marcos, 
tenders, plataformas, etc., en la forma que crean conveniente, siempre 
- que esta operación sea aprobada por el Inspector; pero se hará responsa- 
ble a aquellos de todo desperfecto notado en estas piezas a la llegada al 
puerto de su destino, que sea causado por mal embalaje. S 
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Condiciones generales. —Los centros de rueda serán de acero fundido, 
según especificación núm. 110 de fierro forjado, según especificación 
—DÚm. 3. Los centros de ruedas deben ser con rayos separados. 

Las ruedas serán concluídas en conformidad con el plano núm. 1306 
para coches y 1148 para los carros de trocha de 1,68 m. y núm. 1473 
para coches y carros de trocha de 1 m. Dehen ser caladas en los ejes con 
una presión de 10 a 12 toneladas por cada 25 milímetros de diámetro 
del eje en el asiento de la rueda. 

Cuando el número de ruedas sea par a 50, si el Inspector lo 
exige, se puede probar a la destrucción el 2% del total, logs que deberán 
dar resultados satisfactorios según las ono general mente admitidas. 

És Los ejes serán de acero Siemens Martin ácido, que cumplan con la 

especificación núm. 14. Se concluirán según los planos indicados para los 
centros de ruedas. 

Las llantas serán de acero Siemens Martin ácido, que cumplan con la 
especificación núm. 13, concluídas según los planos indicados para los cen- 
tros de ruedas. ; 

Las cajas graseras, pedestales, centros de bogles, soportes y topes 

serán de acero moldeado que cumpla con la especificación núm. 11. 

Los cogotes de enganche serán de fierro dulce de 2.* clase, según espe: 

-cificación núm. 3 para trocha de 1,68 m. 

Las cadenas de seguridad serán de fierro Best Yorshire, según espe- 
-cificación núm. 3. ! 

z Todos los hilos, cabezas de pernos, tuercas, etc., deben ser del tipo 

normal inglés Withworth. 

Los cojinetes serán de «bronce que cumpla con la ESpecInCa ción 
aún. $. (a). 

Deben ser hechos en conformidad con los planos y según las especifi- 
caciones núms. 15 y 17. 

Todas las piezas deben ser fabricadas en estricta conformidad con los 
planos y a plantilla, para que resulten exactamente iguales entre sí y pas 
dan intercambiarse. 

Todo coche o carro llevará una plancha atornillada sólidamente en la 
viga exterior y en parte bien visible, con el nombre del constructor, fecha 
de construcción, número de orden, peso propio y capacidad de carga. 
Especificación para el alumbrado eléctrico. —Trochas 1,68 m. y 1 m— 
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Los coches de 1.* clase tendrán un dinamo Stone, tipo UZ suspendido del 
marco inferior del coche. 
Los coches de 1.2 clase tendrán dos baterías de acumuladores Ston 
tipo Tonum, de 12 elementos cada uno y de 11 placas por elemento. Será 
colocadas debajo del marco del coche, una a cada lado, en el espacio com 
prendido entre el bogie y el pilar sostén del tirante longitudinal. | 
Los coches de 3.* y equipaje no serán provistos de dinamos, baterías 
ni tableros de regulación. 
Los coches de 1? clase llevarán un tablero de regulación tipo 0Z, 
colocado dentro del salón de toilette o excusado, en un armario cerrado con 
llave. 
Las lamparillas serán de filamento metálico Tonum, de 12 bujías y 24 
volts, para zoquetes de bayoneta de doble anillo, con tulipas de cristal, del 
modelo que usa la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. ; 
El alambrado debe ser instalado de una manera segura y muy bid 
aislado, especialmente donde está expuesto a tener contacto con partes 
metálicas y debe ser cubierto con molduras de madera que guarden armo: 
nía con la decoración interior del coche. 3 
La distribución debe ser arreglada de tal modo que pueda ent S 
la mitad de las lamparillas alternadas con un interruptor y a la otra mitad * 
con otro. Las lamparillas de los W. C. y de cada plataforma deben tener : 
interruptor independiente. Cada ventilador debe tener interruptor proa 
y separado del circuito de alumbrado. 3 
Cada coche de 1.2 tendrá dos ventiladores eléctricos, tipo Stone, com] 
hélice de 305 mun. (12”) de diámetro y colocados en dos esquiuas diagonal: 
mente opuestas. 3 
Las lamparillas de las plataformas de todos los coches deben estar. 
protegidas por un fanal de protección, tipo Stone, de vidrio. transparente. E 
In la plataforma de cada coche habrá un enchufe hembra para conec- 
tar la instalación con la de otro coche, ya sea para recibir o transmitir la 
corriente. En los coches de trocha ancha los euchufes deben tener capaci- 
dad para 30 amperes, y en los trocha angosta para 12. E 
Los enchufes deben tener un fusible colocado en el. mismo enchufe. 
Cada circuito de alumbrado y ventilador debe tener 2 fusibles, los' 
cuales deben ser colocados en las vidrieras o marcos donde se coloquen los 
interruptores. se 
Todos los interruptores, tanto generales como parciales, deben ser 
tipo Stone y estarán colocados en un marco o vidriera cerrada con llave : Y 
a un extremo del coche. E 
En todos los coches habrá una luz en cada plataforma y otra en cada 
W. C., y las restantes distribuidas como sigue: : 
Cobo de 1.2 clase, 1,68 1m.: 16 luces; > 
Coche de 3.? clase, trocha 1,68 m.: 8 luceros ee 
Coche correo equipaje, trocha 1, ,68 m.: 2 laces en el departamento de 
correo y 3 equidistantes en el centro del cielo del dp de 
equipaje; > : S 
Coche de 1.? clase, trocha 1 m.: 12 luces; 
Coche de 3.2 clase, trocha 1 m.: 5 luces; 
Coche correo equipaje, trocha 1 m.: 1 luz en el departamento de 
rreo y 2 luces equidistantes en el departamento de equipaje. | 
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a ess en los coches de pasajeros de las dos trochas, se colocarán 


- Todos los accesorios, como ser: lamparillas, zoquetes, fanales, tulipas, 
interraptores, etc. serán del mismo tipo y clase en todos los coches y deben 


DIMENSIONES GENERALES DE COCHES Y CARROS DE 1,68 wm. 
Coches 1.2, 3.2 y correo equipaje 
1 _Largo total obre los cabezales .. 17,564 mm. 
argo al exterior del cuerpo.. AR ri e DAD NX 
Ancho Eo DLE OR TOLLOS > 0 road dao pineal A DAO -, » 
ze ncho interior del cuerpo.. E day de ERA E 2,612.» 
Altura del piso sobre el riel. rs O 0 As 
Altura total al exterior del techo.. ; a IN e 7 68 ES 
| Altura del centro de enganche sobre ele n. 914 » 
Distancia entre los centros de los bogies.. O ES 
Distancia entre los centros de los Le y los extremos del 
DS Cuerpo .. LO ON A A 0 
Distancia entre los. ejes de los bogies... ADO 
EIC das tato a ai ina ninas ras aa aa 19,009.» 
Diámetro de DUCATI A o RMS den cae 914.3 » 
Carros bodegas, rejas, cajones y planos 
E , Reja Bodega Plano | Cajón 
O dal imarco taa ea 9,000 11,000. 9,000" 
A pecho del marco. se e OUOE 2: G00=2,000+-2. 000 
Distancia entre lós TOS deb bogie... O o ae (¿OZ DTD 
Distancia del centro del bogie al extremo | 
del marco . E E de EL PAS ESO PAS e ERA IO ul 5 A" 
Distancia entre. ejes del bogie... icsacac cn 1,5241 1,524 1,524| 1,524 
A Altura gel centro de enganche... eL 0d | Sea ch 1,041 
Dibujos ale para el equipo de pasajer 0S Y COrreo-equepaje 
Plano núm. 
A A A (0 
AA AR o a a a 1311 
5 Coche eorreo- equipaje nooo... A y NY 
FS 41; 
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Dibujo de detalles para el mismo equipo | É io 
: | | Plano núm. 
-Bogies para coches de pasajeros. ...coocommommo.m. 1807. 
Bogies para coches de A O 

Ruedas y se a 
Cajas graseras. O A 

Pedóstales 306 
Copas de o E En 312 
Topes .. A o o 
Enganches ... a 
Resortes a para 1 bogie .. e 
Resortes helicales para bogl8.. ..o0o.ooionnoccacco o. 1140 
Resortes helicales para enganches..... A 
Sección transversal de coche de 12 clase......... ADA ES 
Sección transversal de coche de 3.2 clase........ -1108 


Detalles de coches de 1.2 clase...... .. . 1942a sd 
Coches de primera clase.—Los coches serán construídos según plano 
núm. 1940 y los demás detalles que se proporcionarán para cada po 
puesta. 
El marco será de a amarillo resinoso, escogido y libre de defectos. 
Las piezas serán concluidas a las medidas indicadas en los” planos. 
El marco será pintado antes de colocar el piso. ] a 
Los cabezales y vigas de aguja deben ser de roble americano de pri 
mera clase. E 
Las espigas y escopleaduras serán pintadas con plans de plomo, antes 

de ser armadas y deben ser Sa con escuadras y tirantes an los 
planos. 8 
El esqueleto será í de fresno, seco, sano y libre de lodo defecto. 
Las cerchas serán reforzadas con marcos de fierro. Las soleras del 
techo serán de pino amarillo. ) 
Los pilares llevarán tirantes de 16 mm. de diámetro que amarren 18 
soleras superiores a las soleras interiores del marco inferior. Las cabezas 
de estos tirantes tomarán también las extremidades de las cerchas de 
fierro. j | y 
Los ajustes de marcos, refuerzos y amarras serán afianzados por per 

nos o tornillos. No se usarán clavos. E 
Los postes y ples derechos serán os en las soleras y las cen 
gas y escopleadura se pintarán con blanco de plomo antes de armarse. 
Los diagonales y refuerzos de madera deben ser bien a y en: 

trar a golpes de maza. 
| Las tablas longitudinales de refuerzo deben ser encoladas y atornill 
das a los pies derechos. | 
Los tirantes de 63<183 mm. colocados debajo de las soleras de vent , 
na, por el interior, serán embutidos en los pies derechos. Los ¿PEEnOR al 
ea de las vigas de cantilever serán de 2% mm. : 3 
El piso constará de dos capas superpuestas colocadas en la forma S 
guiente: la capa inferior será de pino amarillo de 21 mm. de espesor, m 
chihembrado y asegurado a las soleras laterales y soportes por medio. 
tornillos; la parte euperior será de arce blanco, de 21 mm. de espesor, t 
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"bajado. y amarrado en las mismas condiciones que el anterior. Las tablas 
inferiores serán colocadas diagonalmente y las superiores en sentido lon - 
-gitudinal. Entre ambas capas se colocará una hoja impregnada con sus- 

S tancias aisladoras. - 

: El piso estará cubierto en toda su extensión con linoleum incrustado, 
del color y clase usados por los Ferrocarriles del Estado de Chile. | 

E: Las plataformas deben descansar sobre cuatro vigas doble T, de 152 

mun de altura. 

Las dos vigas del centro pasarán hasta adentro de las vigas de copa 

y del coche y las exteriores llegarán solamente hasta esas vigas. 

Y Los topes serán de acero fundido, según especificación núm, 11 y en 

conformidad al dibujo núm. 290, 

e Los enganches serán de fierro dulce de 2.1 clas e, según especificación 

núm. 3 y conforme al plano núm. 10. 

ñ La cadena debe ser de fierro Best Yorkshire. 

Las vigas de copa serán de fierrc dulce de 2.* clase, según especifi- 

d cación núm. 3. La plancha superior será de 25<203 y la inferior de 

E :32<203 nm. 

E Los tirantes longitudinales del marco serán 4 por coche, de 35 mm. 


ed 


de diámetro, engrosados en las puntas del centro a 45 mmm. de diámetro, 

- donde se colocará tuerca doble de hilo derecho e izquierdo. 

a) Los extremos de los dos tirantes del centro deben pasar por sobre las 

vigas de copa, atravesar los cabezales del marco y plataforma, y tener go- 

—lillas y tuercas. 

3 Los extremos de Jos tirantes exteriores llegaran hasta la viga de copa 
y serán empernados a planchas que abracen la viga de copa, donde serán 
asegurados con pernos a la solera de madera del coche. 

Los tirantes pasarán por debajo de dos soportes de acero fundido que * 
serán asegurados con pernos a las vigas de aguja. | 

Las soleras serán de pino amarillo de la mejor clase. 

Las cerchas serán de fierro dulce de 2.* clase, según especificación 

núm. 3, y llevarán a cada lado una cercha de fresno. El conjunto será 

—empernado para formar una sola pleza. 
as cerchas de fierro, que serán de una sola pieza, tendrán patillas 
dobles en las extremidades, una de las cuales será amarrada a la solera 
con un perno de 13 mm, y la otra al tirante de 16 mm. que pasa hasta 
afuera de la solera del marco Inferior. 

La cubierta exterior del techo será de tabla machiembrada, de pino 
amarillo de 16 mm. de grueso, pintada y cubierta con lona núm. l, ase- 
putada con tachuelas de cobre. 

2 Los forros interiores serán de enchapadura de caoba y las molduras 
e tallados de caoba sólida. Se cubrirá las junturas del monitor con bandas 
de cobre, en todo el largo. 

Los cielos serán de chapa triple de álamo americano, pintados por 
- detrás antes de ser colocados, y por: a cara intericr se pintarán de un co- 
lor verde olivo, decorado con oro en hojas. Las costuras serán iApadas con 
molduras de caoba. 

Las ventanas serán de caoba; constarán de dos partes: la superior fija 
y Ja inferior con movimiento hacia arriba en un espacio no menor de 500 
im, A las correderas de las ventanas se les colocará goma, franela u otra 
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parente de 5 mun. Des vidrios deben ser da y y apread ) 
rodones de madera, asegurados con clavos de broce. | 
Las cortinas que llevarán las ventanas serán de Pantasote, dibujo 3 
color núm. 86, dispuestas sobre rodillos de resorte Hartshorn y mane] 
das por sujetadores Forsythe núm. EF 86, e - ; 
El monitor debe estar provisto de ventanillas a para abrirla 
y cerrarlas y tendrán vidrios artísticos. 
En la parte exterior de las aberturas se a doble cubiebta de gasa. 
muy fina de cobre. z 
Las puertas serán de caoba. Las de los extremos tendrán ventanas | e 
la parte superior que la formarán dos bastidores, uno de ellos, el de la 
parte superior, fijo. y el inferior que pueda subir o bajar, el cual estará 
provisto de un picaporte como los de las ventanas, para dejarlos en distin 
tas posiciones. Las ventanas de las puertas tendrán cristales especiale 
gruesos y colocados lo mismo que los de las ventanas laterales. 
Las puertas estarán provistas de picaportes automáticos Ao poder 
mantenerlas abiertas. 
Las puertas de los departamentos serán sin ventanas. 
Las chapas serán hechas para las llaves usadas por la Empresa de he 
Ferrocarriles del Estado y deben estar colocadas de modo que no puedan 
herir las manos al abrir o cerrar. Cada chapa tendrá dos llaves. DE 
Cada coche tendrá freno automático Westinghouse, eBO: americano, 
con: | 
Cilindro de 10” F..28. | eS a 
Válvula triple F. 27. | 
Llaves y accesorios G. 32, de 1)”. 
Y demás accesorios para completar la instalación. 
Los bogies serán construídos según los planos núms. 1306, 130 | 
1353, 1761, 306 y 372. , 
Los marcos del bogie serán de roble americano reforzados interior 
exteriormente con planchas de fierro dulce de 9 ES tam, amarrad 
con pernos. | 
Los cabezales serán reforzados por debajo con una barra de acero 
dulce de 13<102 mm. La viga de copa será reforzada con dos planch | 
de acero dulce de 16><152 mm. El acero será según especificación núm. 
Las amarras de los costados con los travesaños serán hechas según el 
plano 1307. 
Los pernos del freno tendrán un pasador £ fuera de la tuerca y los del ] 
más pernos, dos tuercas. 0 
Las espigas y ensambles serán bañados con blanco de plomo al sel 
armados. | 
La obra de mano será de primera calidad. : 
Al bogie, después de concluido, se le darán dos manos de pintora d 
la mejor clase. 
Los cuches llevarán freno de mano en bad con el Westing 
house, pudiéndose usar también uno y otro separadamente. Las palane: 
para el funcionamiento deberán estar colocadas una en cada platafori 
del coche. ; 
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Los coches tendrán un departamento de toilette en cada extremo pro- 
5 Bisto de W. C. de patente con agua corriente, tapa doble y estanque supe: 
rior; de un lavatorio con llave para agua y desagiie y todos 10s accesorios 
como ser: espejo, estantes para toallas, ganchos para sombreros, ete. La 
tasa del lavatorio será de metal blanco. 

Uno de los departamentos tendrá exteriormente una alacena con un 
refrigerador eya llave -de salida del agua estará colocada al lado del pa- 
<sillo. 

Uno de los Ponent será rotulado en la puerta y en la parte 
mas visible del interior del coche «caballeros», el otro departamento dirá 
«SEÑOTAS>. . 

- El piso de ambos departamentos « será Cabiénto: con goma en plancha. 
- Los asientos serán de tipo Side Over, reversibles, forrados er cuero 
de vaca de primera calidad y color granate; tendrán resortes en los asien- 
“tos y en los respaldos y seran rellenos de crin animal. El armazón será 
metálico y en el extremo del lado del pasillo tendrá un brazo cubierto de 
madera. 
Los coches tendrán canastillos de tejido de alambre de bronce de 203 
mm. de ancho y 1,422 mm:. de largo, con armazón de tubos y consolas de 
bronce. 
Toda la quincallería debe ser de bronce sólido estatuario y para su 
colocación deberán usarse tornillos de bronce. 
Cada coche llevará un cordón que se conectará con el timbre de alar- 
ma del maquinista. Dicha cuerda pasará por el centro del coche y conser- 
'vará su posición por medio de sostenes, los que, lo mismos que las unio- 
E nes y bocinas, serán de los tipos usados por los Ferrocarriles del Estado. 
Los coches tendrán una instalación completa de alumbrado eléctrico 
istema Stone que se compondrá de: 

- Un dinamo CZ, tipo Tonum. 

Dos baterías de acumuladores. 

Diecisels lamparillas de 12 bugías y 24 volts. 
Dos ventiladores eléctricos de 305 mm. (12”), mínimum. 
Las lamparillas serán distribuídas colocando 8 a cada lado del coche, 
Y debajo del monitor, una en cada departamento y una colocada en un fanal 

en el centro del cielo de cada plataforma. 
> Las lamparillas deberán encenderse o apagarse por medio de inte- 
rruptores proplos para cada serle que estarán en un tablero colocado den- 
bro de un escaparate con llave, situado en la parte exterior del departamento 
«caballeros». 
Las lamparillas serán conectadas de tal manera que se pueda encender 
le mitad de ellas alternadas con un interruptor y la otra mitad con otro; 
] as de los excusados y de cada plataforma serán independientes. 

Los ventiladores tendrán conductores independientes de las luces. 

Las líneas eléctricas serán tendidas con mucha precaución para evitar 
¡ accidentes, especialmente al pasar tabiques o partes metálicas. 
Estarán muy bien aisladas y serán cubiertas con molduras de madera 
E 3 e —guarden armonía con la decoración del coche. (Véase especificación 
Alumbrado Eléctrico). 
Los coches serán pintados ál exterior de color rojo cereza, igual al 
E u asado por los Ferrocarriles del Estado. 
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Los bogies serán pintados de color onda olivo Oscuro y fileteados. : 

Todo el interior, con excepción del cielo, será aaa a muñequilla; ; 
el cielo será pintado y barnizado. E 

Cada coche tendrá en oro los filetes, rótulos y ornamentaciones de los. 
tamaños y en la colocación que usan los Ferrocarriles del Estado. S 

La obra de mano deberá ser de primera calidad, ejecutada con toda. 
prolijidad. Las soleras y piezas longitudinales, «cabezales, esqueleto del 
cuerpo y todas las piezas importantes deben ser de una: sola pieza. : 
Cada coche tendrá cuatro ganchos tipo americano para las lámparas 
de culata. : 

Coches de tercera clase. —Los eoches serán construídos en conformidad 

al plano general 1311 y a los de detalles. 
“Los bogies serán construidos en conformidad con el plano 1307. 

Las vigas longitudinales que van colocadas sobre el cabezal por el. 
lado interior de los pies derechos llevarán en cada extremidad una ol 
de acero de 3,20 m. de largo por 203 mm de ancho y 8 mm. de grueso, 
fijadas con 12 pernos de rosca para madera, de 13 mm. de diametro. 

Por debajo del bota-aguas de las ventanas y por el lado interior se 

colocará una barra de fierro dulce de 13 mm. por 63,5 mm. calada en los 
pies derechos y amarrada a ellos con pernos de 13 mm. Esta barra bajará 
oblicuamente en cada extremidad del coche y en forma cilíndrica, de 32. 
mm. de diámetro, de modo que atraviese la solera inferior del marco donde 
será asegurada con tuercas que descansen sobre una plancha de: fierro. 
apropiada para servir de golilla. 

El marco inferior será de pino amarillo resinoso, en todo donfon me 
al plano núm. 1311. Los cabezales serán de roble americano. Las vigas 
de aguja y los cabezales de la plataforma también serán de roble. amerl- 
cano. 

El armazón del esqueleto será todo hecho de fresno. 

Las cerchas serán reforzadas con pancita? de fierro, en la forma se- 
ñalada en los planos de detalle. 

El techo será forrado exteriormente con listones cba ados del . 
pino amarillo, de 22 mm. de espesor, llevará una mano de pintura de blan-* 
co de plomo y será forrado con lona de algodón núm. 1, a 2 la cual. se le 
darán dos manos de pintura a prueba de agua. 3 

Cada coche llevará 13 ventanas por cada lado. Los marcos de estas 
ventanas serán de fresno, llevarán un vidrio doble y picaportes para sos- 
tenerlas abiertas, conforme a los planos núms. 1311 y 1108. E 

Las puertas serán de fresno con ventana fija en la parte superior y 
con entablado de pino amarillo. Cada puerta llevará una chapa con la a | 
usada por los Ferrocarriles del Estado. 

Los asientos serán de fresno. 

Cada coche tendrá en su extremidad un departamento W. Cd. orina 
y depósito de agua. Estará provisto de un depósito de agua para beber. 3 
. Cada coche tendrá cuatro ventiladores fijos en la parte central del. 
techo. ES 

Cada coche será provisto de dos lámparas de. bronce con quemado! 
Kosmos, de 359,5 mu. (14”), para quemar parafina. 

Las lámparas serán suspendidas en la parte central del coche, con r 
cipientes para goteras y respiraderos en la parte superior del techo. | 
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Los balcones y extremidad del cuerpo llevarán pasamanos y rejas. 

El piso será doble, de listones de pino machihembrado, de 22 mm. 
- de espesor, colocados: los de abajo atravesados y los de arriba longitudi- 
nalmente. 

Jl forro exterior será de pino blanco común, en listones angostos 
machihembrados, de 22 mm. de grueso. 

Los tableros serán igualmente de pino blanco. 

Los forros interiores serán de laurel o su semejante, en listones an- 
-——gostos, machiembrados, de 13 mm. de largo | 
Los bogies serán los mismos usados para los coches de la primera 
clase. 

: Los topes serán de acero fundido conforme al plano núm. 290 y se- 

gún especificación núm. 11. 

Los enganches serán de fierro dulce de 2.? clase, según especificación 

núm. 3 y conforme al plano núm. 10. La cadena será de fierro Best York- 
-— shire, según especificación núm. 3. 

| Las vigas de copa serán de fierro dulce de 2.2 clase, según especifica- 
ción núm. 3. La plancha superior será de 25 mm.<203 mm. y la inferior 
de 32 mm.<203 mm. 
2 El marco inferior tendrá dos tirantes longitudinales de 32 mm. de 
diámetro engrosado a 38 en las extremidades, sujetos a la solera inferior 
con planchas de amarra que abracen la viga de copa y se empernen a la 
solera; en el centro serán unidos por doble tuerca de 38 mm. (14”). Habrá 
dos tirantes que abracen la viga de copa y lleguen hasta afuera del cabe- 
zal de la plataforma donde serán asegurados con tuerca y golilla, siendo 
ésta última de fierro fundido. 
A Cada coche será provisto de una palanca de mano en cada plata- 
Lerma. 
3 Cada coche será provisto de una instalación de freno automático 
Westinghouse, tipo americano, según la especificación respectiva. 
4 Los coches serán pintados por el exterior de color verde esmeralda, 
por el interior plomo claro, con rótulos, números y filetes iguales a los 
usados yor la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 


Cada coche debe recibir a lo menos cuatro manos de pintura fina y 
dos de barniz. 
A Todas las soleras y piezas longitudinales del marco y esqueleto deben 


ser de una sola pieza; es decir, sin empalme. 
Cada coche tendrá una instalación según la especificación Aabrado 
Eléctrico. 
2 Coches de equipaje y correo.—Estos coches serán construídos en con- 
-Tormidad con el plano núm. 1 110, y con los de detalles. 
- El bogie será según el plano núm. 1125. 
| - El marco será de pino amarillo, con cabezales de roble americano, 
reforzado con planchas esquineras, según el plano general. 
ES “Toda espigadura y agujereadura debe ser hecha a plantilla, como 
Igualmente todas las piezas repetidas. Ninguna ensambladura de espiga y 
— escopladara se hsrá sin haberse antes bañado las partes con pintura de 
blanco de plomo. 
? E El esqueleto del cuerpo será de fresno. Habrán ocho cerchas de fie- 
rro colocadas 2 UN el plano. 
$ 
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- El techo será forrado. por fuera con listones de pino amarillo, machi 
hembrado y de 22 mum. de espesor, los cuales recibirán una mano de pin-- 
tura antes de que se les bae un forro de lona núm. 1. Este ÓS | 
recibirá dos menos de pintura a prueba de agua. So 
Los coches tendrán en cada costado una puerta de corredera de ] 524 
mm. de luz, una. puerta envisagrada en cada extremidad, todas con vidrio - 
fijos en la parte superior, protegidos por dentro con barrotes de fierro. 
Habrá una puerta en el departamento de correo. Las puertas de correde- 
ras serán sujetas por dentro con picaportes e irán provistas de un pasa- 
mano para hacerlas correr, colocado en el interior. Las demás puertas. E 
tendrán chapas y llaves de las usadas por la pra de los Ferrocarriles; za 
cada chapa tendrá dos llaves. E 
El carro contendrá ocho ventanas colo según el plano. general, 
las que serán protegidas con barrotes de fierro por el interior. E 
La oficina de correo será constraída según el plano núm. 1 110 y 
estará provista de un mesón. 3 
A 180 mm. de altura sobre el mesón habrá dos casilleros: uno para 
impresos y otro para cartas. El casillero para impresos será colocado en el * 
sentido longitudinal del carro y tendrá 33 casillas ligeramente inclinadas, 
según el plano; el casillero para cartas será colocado en sentido transversal 
al carro y tendrá 60 casillas ligeramente inclinadas. E 
Tendrá la oficina dos ventanas que se abrirán bajándose al interior. 
del forro del costado del carro; estas ventanas tendrán picaportes para su- 
jetarlas en distintas posiciones y para asegurarlas cuando estén cerradas. 
Cada ventana tendrá barrotes de fierro, de 13 mm. de diámetro. E 
Habrá bajo cada ventana un sofá con cogín y respaldar, 
Los buzones tendrán las puertas envisagradas al lado izquierdo. : 
En el extremo opuesto al correo habrá una división sin puertas, don- ES 
de se colocará una perrera doble y un cajón para lámparas y útiles. E 
Cada coche será provisto de 3 lámparas de quemar parafina, con- 
quemador Kosmos de 355,5 mm, (14”) colocadas en el centro del techo, > 
con recipiente para goteras y respirador en el techo; una BEpara estara 
«dentro de la oficina de correo. A 
El coche será provisto de 3 ventiladores igualmente espaciados en el 
centro del techo. E 


y pisaderas. ' 3 
Cada be tendrá 4 ganchos para lamparas de culata, de tipo ame- 
_ricano, colocados en el Ingar acostumbrado. | 3 
Cada coche tendrá un cordón de alarma pasado por bocinas de o 3 
ce en las extremidades del carro y cuatro sostenes con roldanas en. el =S 
terior. A 
Los cogotes de engancho serán de fierro dulce, de segunda clase, se- 
gún especificación núm. 3 y conforme al plano núm. 16. El eslabón será 
de fierro Best Yorkshire, según especificación núm. 3. | E 
Los bogies serán construídos según el plano núm. E 1250; los. esta 
y vigas serán reforzados con planchas de acero y las demas partes cons- 
truídas según los planos de detalles núms. 1306, 1 353, 306, 1 140 y 37% 
Los pernos principales deberán tener dos tuercas, y los aa freno: u 
pasador plano fuera de la tuerca. LS 
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3 Las ruedas serán de rayos de fierro forjado, según las especificaciones 
y álano núm. 1306. 

Los ejes serán de acero Siemens Martín ácido, según plano núm. 
dl 306 y especificación núm. 14. | 

] Las llantas serán de acero Siemens Martín ácido, según plano núm. 

-1306 y conforme con la especificación núm. 13. 

Cada carro será provisto de un freno de mano colocado en cada pla- 

—taforma; de una instalación completa de freno automático MS 

pupo americano, según especificación Freno Westinghouse. 

Los forros serán de pino blanco común, machihembrado, de 32 mm. 
do espesor al interior. El forro interior del cielo será de listón angosto de 
-13 mm. de espesor. 

Fl piso será de pino amarillo, machihembrado, de 32 mm. de grueso. 
Una vez recibido en blanco por el Inspector, cada carro debe recibir dos 
manos de buena pintura por el interior y exterior, de los colores y -con 
los rótulos, números y filetes iguales a los de los carros en servicio en la 
] mpresa de los Ferrocarriles del Estado. Despues todo deberá recibir dos 
¿manos de barniz. 

Toda parte interior del carro deberá recibir dos manos de paa 
de plomo. 

| "El bogie debe ser pintado verde olivo oscuro, con filetes lacres; los 
fierros negros, y los costados a la vista deben ser barnizados. 

Cada carro tendrá una instalación según la especificación Alumbrado 
a Jéctrico. 

Carros de acero de 20 toneladas de capacidad.—-Los bogies para todo 
z tipo de carro de 20 toneladas de capacidad serán construidos en contor- 
midad con el plano núm. 1357 para ruedas v ejes, núm. 1145, cajas 
os núm. 1364, y resortes, núm. 1367. 
Las vigas, canales, ángulos, planchas y demas perfiles serán de acero 
7 dulce, según especificación núm. 5. 

3 - Los ejes serán de acero Siemens Martín ácido, segun especificación 


Los centros de ruedas serán con rayos de fierro forjado de 2.? clase, 
“según especificación núm. 3. 

E Las llantas serán de acero Siemens Martín ácido, según especificación 
| núm. ES 
E he El marco de los Do O será de fierro dulce de 2.* clase, según especi- 
Ls ficación núm. 3 en cuanto a las piezas rectangulares y redondas; las sec- 
ci ones perfiladas serán de acero dálce, según especificación núna. 5. 

SE Cada carro tendrá un freno a mano que funcione sobre todas las rue- 
das. Para su colocación se atenderá a los planos. 

e Los ganchos serán de fierro dulce de 2.* clase, según especificación 
m. 3 y en conformidad con los planos núms. 1,764 y 1,765. La cadena 
be ser de fierro Best Yorkshire. 

Los topes deben ser de acero moldeado, según especificación núm. 11 
Le 'onforme al plano 1,480. 

Las capas de centro deben ser de acero moldeado, según especifica- 
ón núm. 11 y conforme al plano núm. 1,365. 

2 Las puertas para bodegas y rejas serán construidas en conformidad 
con E ARADO, núm. 1,963. 
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planos: 


Bodega o Plano O E 
Reja a 
CA ÓN O 
Piano O o 15 1377 0 


Planos de detalles comunes a los carros de bodega, a en y y plano 


Bogies... E . Plano núm. 1357 
Reno O ONO: 
Cajas graseras . o O 
Soportes de tirantes a OS 1366 
Copas de centro y de fricción... A 
Platillos-de resortes... O O 
Réfuerzosíde tope. oa o a 


Ruédas y ejer y o 
Topes. 
Ganchos y cadenas .. A y 1765, a 


Barras continuas. 
Bocinas de barra continua. Sd » 1481 
Soportes de tracción... 
Zoquetes para estacas. c.onicti OA 
Puertas. hormales 100 ODO 


Detalles del marco... o 

Detalles: del Treno.... ia a AN 
A a A IS 
» » A A E A Md or 1989= 
> » e A E A 00 pe 


Dimensiones generales de coches y carros de 1 m. — Coches de 12 y3 q 
y correo- equipaje ol 


Largo total al exterior de los cabezales, a o 13, 953. m 
Largo exterior del.cuerpo. . O 1 430 
Ancho total sobre los forros O 


» Interior del cuerpo...... A 2514 
Altura desde el piso al techo... .. ......... e 2,438 
Distancia entre los centros de los bogies... a OO de 
Distancia entre centros de bogiles y extremos del cuerpo. . 1.024 23 
Distancia entre los ejes de cada Dagls: a O O 
Diámetro de Jas: ruedas: 01. ra o 
Altura de:enganche io O 

, total del coche.. O 

: Carros de carga de 20 toneladas e 
Largo del Marco 
Ancho del marco E E ODO 
Distancia entre los centros de los bogies... o oi 
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Distancia del centro del bogie a los extremos del marco...... 


Distancia entre los ejes del ia 


Altura del centro de Ps: 


Diámetro de las ruedas... 


1,524 mm. 
¿02d 


y! 
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Dibujos generales para equipo de pasajcros y equipaje y correo 


NOCHE OO CABO mt AS ES, dE 
Cached 2 clase... » 
Ccche correo-equipaje. cuna 


» 


» 


Dibujos de detalle para el mismo equipo 


Bogies. .. ra Ia no 12 Úna: 
Ruedas y ejes.. E ES O ANOTE » 
AJOS DASS » 
Copas de Centro. ....... AER » 

- Cogotes de enganches y tope Ti » » 
Sección transversal de coche de 1.2...» » 
Sección transversal de coche de 3.2. > » 
E ele e OI, » 


Plano núm. 1950 


1955 
1957 


1952 
1473 
1778 
1782 
1531 
1951 
1956 
1903 


Planos para los carros de 20 toneladas de capacidad 


DONA oe a Ano mama” 1599 
A a a o AS MENS 
A O NS E e oa > E WMA 
A ia sica Placas 1) AAA! 


Planos de detalle comunes a estos carros 


Bogies... aa Planos úna. 
Ruedas y ejes. A A AR » 
Resortes .. A TIAS » 
Detalles del bogie... » » 
Detalles de la viga copa del Dogie... » » 
Cajas graseras.. eE ERRE » 
Copas de dean o das » 
Soportes de tirantes coc iia a » 
Vigas de copa.. ES » 
Disposición del freno automático. . » » 
Barra continua y enganche... ...... » > 


Coches de primera clase.—Los coches de 1.2 clase serán construidos 
según el pliego número 1950, y demás que sean entregados por el Inspec- 
tor Técnico o que sean aceptadas con las propuestas y de acuerdo con las 
E características y demás antecedentes. 

El marco de los coches será de acero dulce, según especificación nú- 
mero 9, construído y armado según el pliego número 1950. El marco del 


Ms y los sostenes serán de roble americano. 


1775 
1473 
1367 
1541 
1544 
1781 
1782 
1783 
1776 
1543 
1904 


» 
» 
> 
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El piso será. construído en la misma forma que el de los coches 
trocha de 1,68 m. | 
Las plataformas serán formadas por. las dos vigas centr A de marco 
y otras dos auxiliares colocadas entre los cabezales del cuerpo y los de la. 
platafor ma. Tendrán pisaderas y pasamanos, como lo indica el a nú 
mero 1950. 
El piso de las plataformas. será “de pino amarillo de 30 mam. . de gros 
y deberá estar bien seco. - 
Las escaleras tendrán la forma indicada en los planos. Los peldañ 
serán de fresno, con guarniciones de bronce, y el piso E con eo 
en plancha. j 
Los pies derechos, soleras, diagonales y postes de esquina y, en ge | 
neral, todas las maderas del armazón o esqueleto del coche, serán de fresn: 
seco, sano y libre de todo defecto. : 
Los pilares estarán provistos de tirantes de fierro de 16 mn. . de di 
metro, que amarrarán las cerchas de fierro y las soleras superior e inferior 
Todos los ajustes dei marco refuerzos y amarras serán afianzados con tor: 
nillos o pernos. Debe eliminarse en absoluto el uso de los clavos. - 
Los postes y pies derechos serán bien espigados en las soleras falsas. 
Las espigas deben ser bañadas con pasta de blanco de plomo ántes de ser. 
colocadas definitivamente. | 
Todas las espigas de los diagonales y refuerzos de madera dichos ser. 
ajustados de tal manera que la armadura se efectúe a golpes de maza. 
Las tablas de los refuerzos longitudinales” estarán amarradas a los 
piés derechos y, como los refuerzos entre los posos deben ser encoladas. 
y atornilladas. | ze 
Los tableros exteriores y las cerchas de las ventanas 8 serán de álamo. 
amarillo u otra madera apropiada. “q 
Las soleras serán de pino amarillo. Las cerchas serán de Freno. di 3 
una sola pieza, según el plano, y darán la forma al techo; serán reforza 
das con marco de acero dulce según especificación 5. Los marcos de acero 
estarán colocados entre dos cerchas apernadas convenientemente para da 
solidez al conjunto, y los pies de los extremos amarrados con Banos a la 
plancha anterior. 
El techo tendrá un forro de tablas de. pino amarillo aa 
das, de 16 mm. de grueso, atornilladas a las cerchas yo con dos manos a 
menos, de pintura mineral. | | A 
El forro estará cubierto de lona, afianzada cón clavos de e Ye co 
dos manos de pintura a prueba de agua. 
Las junturas del monitor, en todo el largo de hs ventanillas vent 
ladoras, estarán cubiertas por bandas de cobre aseguradas a las soler 
del techo. 
Los forros interiores serán de chapa de caoba cada de 12 mim 
de grueso, con entre paños enchapados y con ornamentación de marque 
tería. Las molduras, tapas y talladuras será tambien de caoba. ¿ 
Los forros del cielo serán de chapas triples de álamo americano o Pión 
do, barnizado y decorado con oro. ) 
Todas las uniones estarán cubiertas con molduras de RES 
El monitor debe estar provisto de ventanillas giratorias con manill 
para abrirlas y cerrarlas. 


2 $ 
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Las ventanillas tendrán vidrios artísticos, encuadrados en bastidores. 

EN la parte exterior de las aberturas habrá doble cubierta de gasa fina 
de cobre. 

Las ventanas serán de la forma y disposición indicadas en el plano 

piero 1950. Los marcos serán de caoba. 

Las ventanas constaráu de dos partes: la superior fija y la inferior 

con movimiento hácia arriba en un espacio no menor de 500 mun. A las 

correderas de las ventanas se les colocará goma, franela u otra sustancia, 

para evitar vibraciones y la entrada de polvo o agua. La parte superior 

tendrá vidrio opalado en tres secciones y la inferior tendrá vidrio trans- 

| q arente de espesor doble. Los vidrios deben ser enmasillados y apretados 

con rodones de madera clavados. 

Las ventanas para las cabeceras del coche serán de construcción y 

forma análogas a las de los costados. : 

Todas las ventanas deben estar provistas de cortinas de «Pantasote», 

dispuestas sobre redillos de resorte y La por sujetadores Forsy the 

número F. 86. 

Las puertas serán de caoba. Las puertas de los extremos tendrán 

¿ventanas de dos bastidores en la parte superior, dispuestos sobre correde- 

ras que les permitan quedar en posición superior e inferior respectiva- 

“mente. Uno de los bastidores puede bajar o subir y sujetarse en diversas 

posiciones por medio de un picaporte de que estará provisto. 

Las ventanas de las puertas tendrán cristales gruesos, especiales y 

colocados lo mismo que los de las ventanas de los costados. 

Las puertas estarán provistas de pestillos automáticos para poder 

En mantenerlas abiertas. 

Las puertas de los departamentos serán sin ventanas. 

Las chapas serán hechas para las llaves usadas por la Empresa de los 

p rios del Estado y deben estar colocadas de modo que su manejo 

sea cómodo. Cada chapa tendrá dos llaves. 

E Los asientos serán de tipo Side Over, reversibles, forrados en cuero 
de vaca de primera calidad y de color granate obscuro. Tendrán resortes 

en los asientos y en los respaldos, rellenos de crín animal. El armazón 

será metálico y en el extremo del lado del pasillo tendrá brazo cubierto de 
madera. 

Los coches tendrán un A de toilette en cada extremo, 

| provisto de W. C. de patente, con agua corriente, tapa doble y estanque 
superior, de un lavatorio de metal blanco con llaves para agua y desagúe 

y todos los accesorios, como ser: espejo, estante para toallas, ganchos para 

8 Bombreros, etc. 

2 Uno de los batas tendrá exteriormente una alacena con re- 

gerador A llave de salida del agua estará colocada al lado del pa- 

lo. 


a 


E 
; 


n 


- Uno de los departamentos será rotulado en la puerta y en la parte 
3 mias s visible del interior del coche: Caballeros; el otro dirá Señoras; 

- El piso de ambos departamentos será cubierto con goma en plancha. 
Los coches tendrán canastillos de tejido de alambre de bronce, de 
3 wm. de ancho y 1,572 mm. de largo, con armazón de tubos y conso- 
pas bronce. Los canastillos tendrán un poco de inclinación hacia arriba. 
Habrá diez deflectores de cenizas por coche, de caoba, de 130 mm. 
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de ancho y de largo conveniente, que tendrán una posición inferior a las | 
ventanas cuando sean levantadas. 

Toda la quincallería debe ser de bronce sólido haa pulido, para | 
la colocación deben usarse tornillos de bronce. a 

Los coches serán pintados al exterior de color granate o rojo cereza, a 
igual al usado por los Ferrocarriles del Estado. Todo el interior, con “ex- E 
Só 
A 


cepción del cielo, que será pintado y barnizado, será barnizado a muñe- 
quilla. Los bogies serán pintados color verde olivo obscuro y fileteados. 
Cada coche tendrá en oro los filetes, rótulos y ornamentaciones de e 
los tamaños y en la colocación que usan los Ferrocarriles del Estado. a 
El alumbrado de los coches será eléctrico. e A 3 
Para el objeto, habrá una instalación completa, a Stone para A 
la producción de la luz en 16 lamparillas. i 13 
il alumbrado estará dispuesto para 6 luces interiores por cada lado 
del techo inferior del coche, una luz en cada teeho de pS y una: 
en cada departamento de toilette. 
Toda la red de la instalación debe estar perfectamente lada; pre=a 
sentando la mas absoluta seguridad contra incendios e lrá: disimulada. con | 
molduras. y 
Las lamparillas deberán encenderse 0 apagarse por. Bello de inte- 
rruptores propios para cada serie, que estarán en un tablero a 


dentro de un escaparate con llave situado en la parte exterior del depar: 
tamento Caballeros. 7 
Las lamparillas estarán conectadas a tal manera que se pueda en- 
cender la mitad de ellas, alternadas separadamente. Las de los excusados 
y plataformas serán, cada una, independientes. : 
Habrá en cada coche dos ventiladores eléctricos de 305 mam. (121) 
con conductores independientes. a 
Cada coche tendrá dos tapones fusibles y las baterias acumuladoras 
necesarias. (Véase especificación «Alumbrado Eléctrico»). O 
; Habrá ocho consolas para candelabros en cada coche, colocadas, dos. S 
en el extremo, dos al centro y una en cada departamento de lavatorio. 
Cada coche tendrá dos barras de tensión; de 32 mm. de diametro, 
sostenidas 'por pies derechos y sujetas en los estremos por piezas de acero 
fundido que la amarre a las vigas de copa. En el centro, la conexión sed 
hará por medio de tuercas dobles, de hilo derecho e izquierdo. 3 
Los bogies serán construídos en conformidad con el plano número - 
1 952; con ruedas, según el plano numero 1 473; resortes, según el nú- 
mero 1 903, cajas graseras, según el número 1 953; copas. de centro, cen 
el número 1 872. y 
Cada coche estará dotado de una lación completa de freno au 
tomático Westinghouse, tipo americano legítimo, de acción rápida, con 
cilindros de 8<12”, con tapas de equipo de pasajeros, válvula triple EA 
21 y recipiente de aire auxiliar independiente. La cañería debe ser de 1% 
de diámetro y las mangueras, llaves y accesorios según G. 32. 08 
En cada plataforma de los coches se dispondrá el manejo cómodo de 
freno de mano, que debe ser usado A O sicoultáneamente co 
el de aire Westinghouse. 
Los enganches centrales serán automáticos, de sistema Jan 
construídos según las reglas establecidas por la Master Car Builders As 


FERROCARRILES j 655 


sociation de sabs Unidos e iguales a los fabricados para los coches en- 
tregados por la American Car € Foundry C.* para el Ferrocarril de Arica 
a La Paz, y que fueron arreglados para poder acoplarse al eslabón normal 
delos Ferrocarriles del Estado. 
| Los enganches serán de acero fundido, según especificación número 
11, y estarán colocados de tal manera que. hagan el suficiente movimiento 
lateral para poder enganchar con facilidad en curvas de 70 m. de radio. 
Todas las plataformas estarán provistas de pasamanos y manillas 
z A nvenientemente colocadas. 
Habrá en cada cabezal dos cadenas de seguridad, de 25,4 mm. de 
| diámetro, con grillete y los demas accesorios de enganche. 
En cada coche habrá cuatro ganchos para lámparas de culata. Serán 
¿del tipo americano y estarán colocados en el lugar de costumbre. 
La obra de mano debe ser para todas y cada una de las partes, de 
primera clase. ll trabajo sera prolijamente acabado, sin defectos de cons: 
trucción o fabricación. 
, Todas las soleras longitudinales del marco y «esqueleto deben ser de 
una sola pieza. 
. Coches de 3.2 clase.—Estos coches serán construídos según el pla- 
“no número 1 955 y demas planos de detalles y de acuerdo con las carac-" 
terísticas que se indiquen. 
E Jil marco será de acero dulce, según especificación número 5, cons- 
Ñ truído y armado conforme al pliego número 1955. ll marco del piso y 
los sostenes serán de roble americano. 
2 El piso será construído en la misma forma que el de los coches de 
trocha de 1,68 m. 
Mo Las. plataformas serán formadas por las dos vigas centrales de marco 
y otras dos auxiliares colocadas entre los cabezales del cuerpo y los de las 
plataformas. Tendrán pisaderas y pasamanos, como lo a el plano nú- 
Mero 1 955, 
El piso de las plataformas será de pino amarillo, de 301 mm. de grue- 
so y deberá estar la madera, como toda la que se use, completamente seca. 
Las escaleras tendrán la forma indicada en los planos, Los peldaños 
serán de fresno con guarniciones de bronce. 

Los pies derechos, soleras, diagonales y postes de esquina y en gene- 
ral, todas las maderas de la armazón o esqueleto del coche serán de fresno, 
seco y libre de todo defecto. 

Los pilares estarán provistos de tirantes de fierro de 16 mm. de diá- 
metro, que amarrarán las cerchas de fierro y las soleras superior e inferior. 
Todos los ajustes del marco, refuerzos y amarras serán afianzadas con tor- 
rillos o pernos. Debe eliminarse en absoluto el uso de clavos. 

Los postes y pies derechos serán bien espigados en las soleras falsas. 
as espigas deben ser bañadas con pasta de blanco de plomo antes de ser 


- Las espigas de los diagonales y refuerzos de madera deben ser ajus- 
adas de tal manera que la armadura se efectúe a golpes de maza. 

- Las tablas de refuerzos longitudinales estarán amarradas a los pies 
Bo y, como los refuerzos entre los postes, deben ser encoladas y ator- 
Adas. 
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El forro exterior será de pino blanco intchiheabrda u otra 0 ra 
apropiada, colocada según dibujo número 1 995. Los bolaguaa: serán de 
pino amarillo. : 

En el interior del coche habrá tres E de asientos longitudinal 
de fresno en listones angostos, según pleno número 1955. Los forros 1 
teriores serán de laurel o madera semejante, de 12 mm. de grueso, en li 
tones angostos, tanto en los costados como en el cielo. | 

Las soleras serán de pino amarillo, las cerchas de fresno de una sol: 
pieza y darán la forma al techo; serán reforzadas con marcos de acer 
dulce, según especificación número 5, cada uno de los cualés estarán col 
cados entre dos cerchas de madera apernadas convenientemente para da 
solidez al conjunto; los pies de los extremos estarán amarrados con po 

a la panda superior. E 

El techo tendrá un forro de tablas de pino amarillo machihembrado, 

de 16 mm. de grueso, atornilladas a las cerchas y com dos: manos, a lo me-; 
nos, de pintura mineral. E 

El forro estará cubierto de lona afianzada con clavos de cobre: y cor 
dos manos de pintura. a prueba de agua. | 

Las junturas del monitor, en todo el largo de las ventanillas ventila- 
doras, estarán cubiertas con bandas de cobre. aseguradas a las soleras del: 
techo, E 

El monitor debe estar provisto de ventanillas giratorias con vidri 
dobles, transparentes. 

Las ventanas serán de la forma y disposición indicadas en el pla: 
número 19%9 y serán formadas de un mare» con vidrio doble, transpa: 
rente, con movimiento hacia arriba. A las correderas de las ventanas se les 
colocará goma, franela u otra sustancia para evitar vibraciones y la entra 
da de polvo o agua. Los marcos serán de fresno y los vidrios deben s 
dobles, eumasillados y apretados con rodones de madera clavados. a 
rán cortinas de Pantasote y sujetadores Forsythe. | a 

Las puertas serán de fresno con ventanas fijas en la parte. superior; É 
demás de la puerta irá entablado con madera de pino. Las ventanas ten= 
drán vidrios transparentes, dobles. Las puertas tendrán sujetadores aul 
máticos para poder tenerlas abiertas y llevarán las chapas normales, us 
das por los Ferrocarriles del Estado. 

Habrá un departamento de toilette al extremo de cada coche, q 
tendrá W. €. con asiento, forrado en porcelana y de una sola cubiert 
llevará estanque de agua. Habrá también un depósito de agua con lla 
al exterior del departamento y un jarro sólidamente amarrado con cadena. 

Los coches estarán provistos de dos lámparas de bronce con quema- 
dores «Kosmos» de 355 mm., para parafina. Las lámparas serán suspen- 
didas en la parte central del cielo del coche y colocadas ea lle: 
varán recipientes para goteras y ventiladores en el techo. | 3 

En la plataforma de cada coche habrá un enchufe hembra para. co- 
nectar la instalación con otro coche, ya sea para transmitir o recibir la a 
rriente. La capacidad del enchufe será de 12 amperes y llevará un cosiola e, 

Las lamparillas serán de filamento metálico, sistema «Tonum» de - 
bujías y 24 volts, para zoquetes de bayoneta de doble anillo. 

El alambre debe ser instalado de una manera a y muy bien 
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Jado, especialmente donde esté expuesto a tener contacto con partes metá-. 
—licas, y debe ser cubierto con molduras de madera. 
A En cada coche habrá cinco luces colocadas a ambos lados y a distan- 
clas jguales. 
% Todos los accesorios del alumbrado deben ser de sistema «Stone». 
: Cada coche tendrá dos barras de tensión de 32 mm. de diametro, de 
fierro dulce, sostenidas por pies derechos de acero fundido y sujetas a los 
extremos por piezas de acero fundido que las amarre a las vigas de copa. 
En el centro, la conexión se hará por medio de tuercas dobles, de hilo de- 
d recho e izquierdo. 
| Los bogies serán A Ostrulaba en conformidad con el plano número 
1952, con ruedus, resortes, cajas graseras y copas de centro según los pla- 
mos números 1 473, 1 903, 1953 y 1 762, respectivamente. 
b Cada coche estará dotado de una instalación completa de freno auto- 
mático Westinghouse, tipo americano legítimo, de acción rápida, aplicado 
a todas las ruedas del coche, con cilindro de 8<12”, con tapas de equipo 
de pasajeros, válvula triple F 27 y recipiente de aire auxiliar independien- 
te. La cañería debe ser de 1” de diámetro y las mangueras, llaves y acce- 
'sorios según (32. 
En cada plataforma de los coches se dispondrá el manejo adecuado y 
¿cómodo del freno de mano, que debe ser usado independiente o simulta- 
'neamente con el aire Westinghouse. 
Los enganches centrales serán automáticos, de sistema Janney, cons- 
“truidos según la Master Car Builders Association, e iguales a los fabrica- 
dos para los coches entregados por la American Car Y Foundry C. 
Los enganches serán de acero fundido, según especificación número 
Ml, y estarán colocados de tal manera que tengan el suficiente movimiento 
lateral para poder enganchar con facilidad en curvas de 70 m. de radio. 
Habrá en cada cabezal dos cadenas de seguridad, de 25 mm. de diá- 
metro, con grilletes y los demas accesorios de enganche. Las cadenas serán 
¿de fierro de Best Yorshire, según especificación. 
ña Las plataformas estarán provistas de pasamano y manillas convenien- 
temente colocadas, según los planos. 
En cada coche habrá cuatro ganchos para lámparas de culata; serán 
de tipo americano y estarán colocados en el lugar acostumbrado. big 
La obra de mano eo ser, para todas y cada una de las Nos de pri- 


ón o de e cadión. 
| pdas las soleras I60e uotnales del marco y esqueleto, lo apodo que 


de hos Mes serán pintados por el exterior de color O RCN y 
or el iuterior de color plomo claro, con dos manos de barniz; el piso será 
nmasillado y llevará dos manos de pintura cate obscuro. A exterior, lle- 


cados a 150 mun. de la orilla inferivr de ls tableros y a 50 mm. del 
Marco superior de las ventanas. Los filetes tendrán orillas negras. Las es- 
uinas estarán decoradas en forma conveniente. El bogie será pintado 
Verde obscuro, con filetes lacres y lós costados visibles al exterior serán 


[42] 
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Bajo las ventanas del centro y a ambos lados de los coches, se pondrá: 
«Tercera Clase». En los tableros superiores de los lados se colocará: FerRo-. 
CARRILES DEL Esrtapo. En ambos extremos, al lado de las puertas: «Es. 
prohibido detenerse en las plataformas». 00N 

Al interior llevarán la numeración correspondiente. | 

Cada coche llevará un cordón que se conectará con el timbre de alar 
ma del maquinista; dicha cuerda pasará por el centro del coche y conser-: 
vará su posición por medio de sostenes, los que—lo mismo que las 
uniones y bocinas—serán de los tipos usados por los Ferrocarriles del 
Estado. | ; 

Coches de equipaje y correo.—Estos coches serán construídos en con: 
formidad con el plano general número 1957 y los de detalles. Jl marco, 
los bogies, plataformas, frenos y a serán iguales a los de los coches. 
de primera clase. (e 

El esqueleto del cuerpo será de fresno. 

Las cerchas del techo serán de fresno, reforzadas con 1 cerchas de fie- 
rro en las partes indicadas en el plano. El forro interior será de pino ama-. 
rillo machiembrado, de 19 mun. de grueso y será cubierto con lona número 1, 
después de haber recibido una mano de pintura. La lona deberá recibir, 
después de colocada, dos manos de pintura a prueba de agua. 

Los coches tendrán en cada costado una puerta de corredera de 1, 594. 
mm. de ancho y otra con visagras en cada extremicad, todas con vidrio 
fijo en la parte superior, protegidos por dentro con barrotes de fierro. Habrá 
una puerta en el departamento de correo. Las puertas de correderas serán | 
sujetas por dentro por picaportes y serán provistas de un pasamano colo= 
cado en el interior para hacerlas correr. 

Las demás puertas tendrán chapas normales de la o de los. 
Ferrocarriles del Estado, con dos llaves cada una, 

Cada coche tendrá cuatro ventanas colocadas, según el plano general, 
protegidas con barrotes de fierro por el exterior. 2 

La oficina de correo será construída en conformidad al plano, con me: 
són, casilleros, sofá y los buzones en él indicados. . 

En la extremidad opuesta al correo habrá una nue doble para perros | 
y un cajón para útiles, 7 

Será de pino amarillo machiembrado de 32 nim. de espesor. É 

Cada carro tendrá tres ventiladores en el techo, dos en el departamen- 
to de equipaje y uno en el de correo. ñe 

Cada coche será provisto de tres lámparas a parafina, con depósito de 
un litro y quemador Kosmos, de 355 mm. (14”); una de las lámparas estará 
dentro del departamento de correos. Cada lámpara tendrá Fecipienie Para! 
goteras y respirador en el techo. ¡ 

Cada coche será provisto de un cordón de alarma colocado en el cen-" 
tro del carro, suspendido convenientemente y con uniones normales. Ñ 

Los coches serán pintados por el exterior; color verde obscuro, con. 
los rótulos, números y filetes que tienen los coches de igual clase de la Em- 
presa de los Ferrocarriles del Estado; deberán recibir dos manos de 2d 
ra fina y dos de barniz. El interior será pintado color gris claro con dos 
manos de pintura. E 

Los bogies serán pintados OS clio obscuro, con filetes cola y ba 
nizados los costados a la vista. | 


¡ 
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hi Cada carro será provisto de cuatro ganchos para lámparas de culata, 
de tipo americano, colocados en el lugar de costumbre. 
La obra de mano debe ser de primera clase, prolijamente acabada. 
Toda madera empleada debe ser de una scla pieza. Toda espiga debe ser 
bañada en pintura de blanco de plomo antes de ser armada. Todo ajuste 
metálico antes de ser armado deberá ser pintado con azarcón y aceite de 
linaza. 
El coche estará provisto de una instalación eléctrica, según especifica- 
ión «Alumbrado Eléctrico». 
Carros de acero de 20 toneladas de capacidad.—Los bogies para todo 
tipo de carro de 20 toneladas de capacidad, seran construídos en conformi- 
dad al plano núm. 1775, con ruedas según plano núm. 1473, cajas grase- 
ras según plano núm. 1781 y resortes según plano núm. 1367. 
Las piezas de secciones rectangulares y redondas del marco de los 
ogles serán de fierro dulce de segunda clase, según especificación núm. 3, 
¡las secciones de perfiladas serán de acero dulce, según especificación 
púm. d. 
Las vigas, canales, ángulos, planchas y demas perfiles serán de acero 
lulce, según especificación núm. 5. 
Los ejes serán de acero Siemens Martin ácido, según especificación 
núm. 14. 
o Los centros de ruedas serán con rayos de fierro forjado de segunda 
| lase, según especificación núm. 3 o de acero fundido, según especificación 
aúm. US 
Las llantas serán de acero Siemens Martín ácido, según especifica- 
sión núm. 13. 
y Cada carro tendrá un freno a mano que accione sobre las ruedas. 
Para su colocación se atenderá a los planos. 

El enganche deberá ser de fierro dulce de segunda clase, según es- 
pe cificación núm. 3 y conforme al plano 1 904. 
El aparato de tracción deberá ser Butler (Piper. Patent) Friction . 
D raught Gear. Sin embargo, se podrá admitir otra clase de aparato que 
haya dado buenos resultados y cuyos planos y disposición hubieren sido 
aprobados por la autoridad respectiva. : 
Las copas de centro deberán ssr acero moldeado, según especificación 
pra, 11 y conforme al plano núm. 1.782. 
Las puertas de carros bodegas y rejas serán construídas en conformi.- 
lad con el plano núm. 1 953. 
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PIEZAS NORMALES PARA FRENOS AUTOMÁTICOS WEsTINGHOUSE 


Trocha de 


1,68 m.—Locomotoras 


Catálogo Grabado | Pieza a 
NOMBRE DE LA PIEZA — Zo. — OBSERVACIONES 
Año No | No E pa 
Bomba de 94”. .............. 1903 | F, 4/1852 Mano izq. (carga y pasaj.)' 
Regulador de Mi nas FE. TI2049 0 9 » y 
Llave de aplicación......... » Gu LOS 2 a y 
Manómebro uso» G:- 9130881... 2 » | 
Llave de vapor del » A A A 
Cilindro de 8” para ténder >» Gr 261141209 0 » » 
Cilindro de 10” para id....| » G. 26114131000 » > 
Cilindro de 12” para 00 » Gr. 2040" os > 5:00 
Válvula dela de 10%... (7. 24 11814 Locomotoras de carga | - 
Para 1d. a E. 2711760 Ped de pasajeros. oN 
| 


Coches 


Válvula triple de 8” y 10”.| 1903 | F. 27 

Manguera de 14” ........... » G. 32 

Cilindro de 107 o » E. 28 
G 


Llaves de 11” ; » 43 


1760 
3282 
1502 


Carros de carga 


Catálogo | Grabado 


NOMBRE DE LA PIEZA 


e Año N. 


Cilindro de 8” 1903 | F. 40 
Válvula triple ciao F. 30 
Manguera de 14” ......:.... » G. 43 
Llaves de 12” ... » G. 43 


Pieza 


N. 9 


2438 
1717 
3202 


OBSERVACIONES 


AS ds pa 3 , 
ES 
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Trocha de 1 m.—Locomotoras 
Bomba... : cd 1897. |F. B|. 1 
Llave de aplicación .. 1903 |G. 6/2168 
Regulador E RN St 1 
g anómetro . 19031 4918099 
Cilindro de 8” para ténder > G. 26 (1472 
3 - |G. 24 [1814 Locomotoras de carga 
Valvala triple para 1d.. 4 » F. 27 pol , Ral 
| | 
Coches 
Válvula o a LODO LE Pa TOD 
Manguera de UN NA G. 32 [3285 
Llaves O e O » GEI 
C Mingro AS AS » G. 2611472 


Carros de carga 


Cilindro. .. o 1903 F. 41 dea 
Valvula triple... A 3611 
Llave ys do pa O AS A | 


dd 


: 
3 


ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCLON DE LOCO- 
o. - MOTORAS, COCHES Y CARROS 


3 Esprorricación NÚM. 1.—ÁCERO EN PLANCHAS PARA CALDEROS 


"Las planchas serán sin fallas ni defectos de ninguna especie, de es- 
pesor uniforme, admitiéndose solamente una tolerancia de 0,4 mum. de dis- 
1 Mnución o aumento en el grueso. 

El acero sad aproximadamente la siguiente composición química: 


- Carbono... E E AI o o OLAS 
Fósforo no mas os E A o ODO 
a is De A IA LA ASA y LY 
O do oe OOO" 2 
AA ES O MA REA O MA 
A A A AR A A A USA) 


Cada plancha tendrá al medio el nombre o marca de la fábrica, es- 
tampado en caliente. | 
¡A ple ] 
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Las probetas serán sacadas de las planchas en frío ya máquina: 
tendrán 200 mm. de largo útil; el ancho será a siguiente: A 


Grueso mayor .de:22 Md o.s pci blanda slds mm. 
Id... de 10.822 mm. 0000 on re IÓ 


ld. del0 mm... na 


La resistencia a la tracción y el alargamiento serán respectivamen 
40 kgr. por milímetro cuadrado con 30% a 42 kgs. con 23%. ! 
Se hará una prueba por cada plancha y con este objeto se sacar 
probetas tanto en el sentido longitudinal como transversal, en cantidades 
iguales. 
Se harán pruebas de dobladura en frío y en colonia con probeias 8 
Mmejantes a las anteriores; el doblez será a 1800. % 
El inspector podrá efectuar las pruebas que estime conveniente | 
probetas calentadas al rojo cereza (vistas a la sombra), las que sumergidas 
en agua a una temperatura de 279 € deberán doblarse sobre un eje de un 
diámetro igual al espesor de la pieza probada y no manifestar grietas ni 
quebraduras cuando sus lados estén paralelos. Para estas pruebas se pue: 
den alisar las aristas. 4 
Serán rechazadas todas las planchas cuyas probetas no cumplan con 
las condiciones anteriores. ; 


EsPECIFICACIÓN NÚM. 2.— ACERO EXTRA DULCE - 


Acero para remaches.—Este acero dará el siguiente análisis quími 


Azutre, (máximun) 2.0... 2 a 00d 

Fostoro a 
Manganeso o. DO ÓN 
Resistencia a la tracción............... 32 a 39 kgs. 
Alargamiento en 203 mm............. 28% (minimum) 


Las barras de acero deberán plegarse a 180% ya sea en frío, en. ca- 
liente al rojo cereza o después del temple. 3 
Las pruebas se harán con el 4% del lote de remaches. 
Las barras serán libre de rayaduras, quebraduras o cualquier defe 
y no se permitirá una ovalización superior a 0,25 mm. ni Se admitirán: 
ferencias en el diámetro mayores de 0,25 mm. 
Los remaches llenarán las condiciones siguientes: | E 
Serán estrictamente de la forma pedida, concéntricos y exento , 
defectos. 
Las cabezas podrán s ser golpeadas hasta. quedar del mismo diám 
que el cuerpo. a 
Los remaches deberán doblarse a 180? tanto en frío como en Lal 
El cuerpo deberá ser susceptible de aplastarse hasta un tercio de un di 
metro y la cabeza, a la temperatura necesaria de cclocación hasta. alcanz 
dos y media veces de diámetro del cuerpo sin falla de ninguna especi 


Y 
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ESPECIFICACIÓN NÚM. 3.—FIERRO DULCE EXTRA (Best Yorkshire Iron) 


o Enganches, sectores, barras, pernos para locomotoras, etc.—El fierro 
usado será sano y libre de todo defecto. 
Probetas de 200 mm. de largo y 20 mm. de diámetro deben cumplir 
Con las siguientes condiciones: 


] . Resistencia a la tracción : Alargamiento Contracción 
40 kgs. 26% 30% 


Firrro DULCE DE 1.? case (Weld Iron.—PFer Soudé. —Schweiss Eissen) 


y 
Ns 
y 


Resistencia por mm2 Alargamiento Contracción 
Barras hasta 25 mm...... 38 kgs. ANOTA 009 
A AS AO A 36 >» 2D » 4D » 
ESA A AA NA 29...» 40 
ES mas de 1D 2 es 33 >» 0 40 


Una barra de 20 mm. de diámetro deberá doblarse a fondo en frío 
“sin romperse ni trizarse. Tamaños mayores deberán doblarse sobre un ' 
mandril de un diámetro igual al de la barra de prueba. 
j En caliente debe aplastarse a 5 mm. de espesor, sin manifestar grieta 
en los bordes, y la parte aplastada deberá doblarse a 180", 


ln 


Fierro DULCE DE 2.2 cLaske (Weld Iron.—Fer Soudé.—Schweiss Eissen) 


“4 Resistencia por mm2 Alargamiento Contracción 
Barras s hasta 25 mm... 30 kgs. 20% 40% 
10» E A AI DD 20 >» 40 > 

e? e IA E EAS OY. 20 » 39 » 
MiS mas de 7D» ..... SIN IS PRO 30 » 


Una barra de 20 mm. debe doblarse en frío sobre un mandril de una 
vez y media su diámetro y en caliente a 180%, En caliente debe aplastarse 
a D mm. de espesor y la parte aplastada debe doblarse a 180% sin indicar 
fallas de ninguna especie. 

EspPeciricación Núm. 4.—FoGones DE COBRE 

Las planchas para fogones serán de cobre rojo de primera calidad, sin 
picaduras, rayaduras, falta de material o cualquier otro defecto que afecte 
ala solidez 0 al aspecto; deberán presentar una superficie perfectamente 
limpia y tener un grueso uniforme, A poOSS solamente variaciones 
hasta de 0,4 % del espesor. 

Las pruebas se harán en las RES tas proporciones: 


A la IÓN Ml sio DOT: cada plancha. 
Al dablez.. conooo o 1 por lote hasta de 20 planchas. 
Composición química ee 1 por lote total. 
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La densidad será de 8,80 con una tolerancia de 5 % 

Se dejarán en cada plancha y en todos los o bandas para sacar 

las probetas que servirán para los ensayos. ve 
La probeta de tracción tendrá un largo útil de 200 mm. y una sección 
cuadrada cuyos lados serán iguales al grueso de la plancha. ! | 
La resistencia a la ruptura y el alargamiento seran: E 

» 


4 


Resistencia por milímetro cuadrado, 22 kgs. 
Alargamiento, 40% en 200 mm. 


Se admitirá una tolerancia de un kg. en la resistencia, o condición de 
que el alargamiento aumente en 1%. Y 
Las probetas serán probadas doblándolas en frío y en caliente a 1809; 
los lados no podrán ser redondeados pero se permitirá quitar con una lima 
fina las aristas muy cortantes; después de dobladas las Pros no deben 
presentar grietas ni defecto alguno. 
El cobre debe ser puro y no se admitirá mas de 0 A pro on da 1 
éstas incluirán arsénico. j 
Las planchas serán marcadas a estampa con el nombre o marca de la 
fábrica, distante de los bordes. / 


EsPeciricación Núm. >.—Ackero EN Prancmas —BARRAS.— SECCIONES 
PERFILADAS PARA LOCOMOTORAS, COCHES Y CARROS (Con pen de 
acero para calderos y marcos). 


Es 


El acero para la fabricación de planchas, barras, etc., será escogido y 
no debe contener mas de 0,06 % de fósforo ni de azufre. 

Todas las piezas serán bien lisas, sin pliegues, sopladuras, falla de: 
material ni cualquier defecto que baga disminuir la resistencia o duración. 

El espesor efectivo de las planchas no deberá variar en mas del 270 
de su peso calculado. 

Toda plancha o barra llevará estampado en un lugar iS nK el nombre 
o marca de la fábrica. : 

Las probetas para todos los ensayes deben ser sacadas a máquina y en 
frío, en sentido transversal y longitudinal en las planchas, y longitudinal 
en las barras, ángulos y acero perfilado. ; 

Para los ensayes las probetas deberán haber sufrido las mismas ma- 
nipulasiones que el material fabricado y, si es necesario enderezarlas, se 
hará en frío. 3 

El cuadro siguiente indica los resultados que darán los ensayes a la 
tracción: 4 


Lareo de Resist. mín.) Alareamiento 
FORMA DE LA PROBETA 8 Ñ ) Alarg 8 


la probeta por mm.2 > (mín.) % 
Plancha de menos de 10 mm. de es- | 
PESO 200 mmm. 44 a 50 DO % 
Planchas de mas sde 10 1 mm. e es- 
DOSOr io ol OO ad 44 a 50 20 » 
Barras y Secciones. c0ooareodaneca da 200. DMA: 44 a 50 20 » 
Dra O ORO eL 


diámetro. 41la47 25 > : 
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El material que tenga menos de 8 mm. de espesor será probado sólo 


ul doblez. 


Las probetas para ensaye al doblez serán de 40 mm. de ancho; las 
secciones pequeñas se probarán con el mismo ancho de la pieza. 

Para templarlas, las piezas serán calentadas al rojo cereza (visto a la 
sombra) y enfriadas en agua que no tenga mas de 279 C, 

Las probetas podrán ser alisadas a cepillo, esmeril o lima, y deberán 
ser dobladas sin mostrar quebraduras ni grietas, hasta que el radio interno 
sea igual a una y media vez el grueso de la probeta. 

Las plezas pequeñas de acero podrán ser ensayadas enteras al doblez 
y aplastarlas en frío, si así lo exige el Inspector. 

Las pruebas de doblez se harán a golpes o a presión. 

Todos estos ensayes se efectuarán tanto en probetas o piezas templa- 


das como en las que no huyan sido sometidas a ningún tratamiento. 


Para el material destinado a locomotoras se harán dos pruebas a la 


tracción y al doblez por colada. 


Para los carros se hará una prueba a la tracción y al doblez por cada 


lote de peso de 25 toneladas. 


EsPeciricación Núm. 6.—Tubos DE BRONCE 


Los tubos deben ser libres de todo defecto, derechos, sin rasgaduras 
hi ovalización local, cilíndricos y uniformemente calibrados. Serán estira- 


dos, sin soldadura. 


La aleación será: 


MODTESPRTO e aa O e 
A E NS EIN ARE Ns UNE 
Se admitirán impuresas de 0,4%. e 


Resistirán una presión hidráulica interior de 50 atmósferas. 

Cada tubo tendrá estampado exteriormente el nombre o marca de la 
fábrica. 

Las pruebas se harán en el 12% de los tubos, los cuales serán recoci- 
dos con este objeto. 

Los tubos deberán SISTE sin defecto alguno, un ensanchamiento en 
un estremo hasta que el diámetro sea un 25% mayor que el primitivo 

Se podrá formar una pestaña de 15 mm. de ancho doblada a 909, es 
decir. perpendicularmente a la generatriz, 

Un trozo de tubo podrá ser partido longitudinalmente y después en- 


vuelto sobre un mandril en sentido contrario. 


Un tubo será aplastado en frio hasta que sus caras interiores se jun- 


ten y después podrá ser doblado a 90%, pudiendo seguir la prueba hasta 


que sea doblado a fondo. 

Las pruebas anteriores las resistirán los tubos sin sufrir grietas, rolu- 
ras n] desgarramientos. 

El espesor del metal en los tubos de bronce será, a lc menos, de 


- 3 mm., a excepción del de los tubos de 38 mm. de diámetro destinados a 
pequeñas locomotoras para la trocha de 0,60 m. que será de 2 mm. 
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EsPECIFICACIÓN NÚM. 71.—CAÑERIAS DE COBRE 


Cañón: a vapor seco y cañería en general. —Todos los cañones deben 
ser de una sola pieza, sin soldadura, trabajados estirando el e 
Eon la a composición química: 


CODO DUO as ODA 
Arsénico SO In 
Impurezas 0. 0 0 e Y OJO a UI 


Las cañicrías serán probadas a una presión hidráulica ra de 20" 
atmósferas. El cañón de vapor seco debe tener un espesor de 4,76 mam. y 7 
será probado a 16 atmósferas. l 

El espesor del metal, según el diámetro interior de las cañerías s será 
el siguiente: AS 


E 


Diámetro interior Espesor 
1/8" (3,175 mm.)....... Núm: 161-W. GEO 
DILO ada o E (20 000 
O o OS pd a E (2,8. acia 
3/d MODO: A IO, (8.20 
1” (25,4 a o 0 (LOL) 
a o O O Do vn (5,00% 09 00) 
le as dO  aanes » OA (3,600 
a ed A o > q 7 (3.65 » ) 


EsPECIFICACIÓN NÚM. S—ÁLEACIONES DE BRONCE 


Cobre Estaño Zinc Plomo 


a) Cojinetes de locomotoras, coches y carros.. 80 S 1 10 
6) Gonnet cin adn 9 1 o La 
c) Para llaves, inyectores, etC..... .......o0..o.. 88 IO do 
d) ¿Ruedas engranajes en 92 ted A ¿0 
e) Flanjes para cañones ... ......... to iO 1 4 SE 

Y. ¿Bronce Para PernoBaro o AO 380 col 19 El 
q) Bronce en plancha... uo oO. 3 ss 1 ¿a 


EsPECIFICACIÓN NÚM, 9.—FIERRO FUNDIDO 


Cilindros, cajas de distribución, émbolos, anillos de émbolos, cañones de. 
escape, tapas delanteras de cilindros, chocos, etc.—El fierro debe ser com-. 
pacto, uniforme, sin rasgaduras, sopladuras u otras fallas, La quebradura 
presentará un grano uniforme, de color gris. E 

Las cuatro probetas, que deberán fundirse adheridas a los cilindros, 
se tornearán a 20 mm., dejándose un largo útil de 200 mm.; serán proba= 
das a la tracción obteniéndose una resistencia de 18 kgs. por milímetro 
cuadrado. Se rechazarán las que den menos de 16 kilos. 

Una barra cuadrada de 40 mm. por lado y de 200 mm. de largo, co 
locada sobre dos cuchillos que estén a 160 mm. de distancia sobre un 
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base metálica de 400 kilos de peso, deberá soportar la caída de un peso de 
E e? kilos de una altura de 400 mm. 
| Los cilindros serán probados a 18 atmósferas y cada uno llevará 
marcado en relieve el diámetro, el largo de la carrera de émbolos y el nú- 
mero del plano que sirvió para la fabricación. 

Para las válvulas de distribución y anillos de cilindros, la resistencia 
por milímetro cuadrado será de 12 kilos y para las demás piezas en gene- 
ral será de 14 a 15 kilos. | 


Ñ EsPECIFICACIÓN NÚM. 10.—AÁCERO PARA PLANCHAS, —ÁCERO 
PARA MARCOS 


Los marcos serán de acero ácido Siemens Martín, de primera calidad 
y de lingotes exentos de todo defecto. Deberán estar perfectamente lami- 
nados con una superficie sin rayaduras, grietas, faltas de metal, etc. Todo 
trabajo de buril u otra herramienta hecho en el marco para reparar algún 

- defecto dará motivo para que no sea recibido. 
3 Las secciones sometidas a quebraduras presentarán un grano fino 
sin defecto y sin cristalización en las superficies. El grueso será uniforme 
y perfectamente regular. Se tolerará como máximum las variaciones si- 


guientes: 

Planchas de 8 mm. A IB" IA 

E A EL a. de 8 a 20 mm.. AS 

Ld; AA A AS 
Ld. demás de 3D -MIE Led 


Como es difícil calibrar los marcos, se calculará el peso, y éste no de- 
—berá variar en mas de 5% del peso real de la plancha. 
: Las pruebas a la tracción y demas se harán con prebetas de 250 mm. 
de largo y 40 mm. de ancho. 


3 Resistencia a eS tracción »por mm? ... 42 kgs. 
y Alargamiento ...... A A e O 1 


a Se harán a lo menos 2 ensayos por cada colada. 
Y Las probetas se doblarán en frío, sin que manifiesten ningún defecto. 
- También se ensayarán calentadas al rojo cereza y metidas al agua a una 
temperatura de 279 C.; y se doblarán sobre un mandril de un diámetro 
Mi e a una y media vez el grueso de la pieza sometida a la pS y no 
- deberán quebrarse ni agrietarse. 


—EsPECIFICACIÓN NÚM. 11.—ACERO MOLDEADO 


- Centros de ruedas, crucetas, pedestales, tapas traseras de cilandros.— 
Las piezas de acero moldeado no deben contener mas de 0,07 de fósforo 
de azufre. 

Todas estas piezas deberán ser cRLE Todo defecto o sopladura 
producida por cualquier causa, será dejado sin relleno alguno hasta que 
¿el ibsctor indique lo que se debe hacer. 
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En cada pieza importante se gas el número de E colada a que 


pertenece. 


El Inspector examinará detenidamente todas las piezas antes de reci- E 


birlas, y elegirá las piezas o agregados para los ensayes. 


Una probeta con un largo útil de 76 mm. y en una sección de 320. 


mm? sin ser recocida ni recibir manipulación alguna que altere sus pro- 
piedades, deberá dar el resultado siguiente: | 


Clase de pieza Resistencia por mm? Alargamiento 


Cajas graseras y pedestales............. DD kgs. 20.% 
Crucetas, tapas de cilindros, centros 
de ruedas y plezas en general de 


coches y Carros... .tol En 40 » | 30% 
Topes, cuñas, copas de centro......... 40» 30% 


Centros de ruedas.—81 las ruedas son para locomotoras, se hará una 


prueba a la tracción por cada colada y una prueba al doblez por cada cen: 


tro, para lo cual se fundirá junto con este la probeta correspondiente. 


Si las ruedas son para carros o tenders, se hará un ensaye al doblez 


y otro a la tracción, por cada colada. 

Se hará una prueba a la destrucción por dada lote que no a de 
50 centros. Para mayor cantidad se probará el 2%. | 

Todo centro de rueda se dejará caer libremente de una altura e 900 
mm. sobre un block de' acero o fierro que pese, a lo menos, 5,000 kgs., 
asentado firmemente sobre concreto. El choque deberá producirse sobre 
la parte correspondiente al extremo de un rayo. 

Si el centro es con contrapeso, la altura de caída será de 600 mam. 


Con estas pruebas el centro no deberá sufrir ninguna alteración ni des- 


perfecto. 
Los centros de ruedas serán suspendidos y golpeados con un martillo 


sobre la corona y llanta, y examinados prolijamente para ver que no 'ten- 


gan sopladuras u otros defectos. 
Para la prueba de la destrucción se dejará caer en el centro en le 


mismas condiciones que para las pruebas de choque, pero de una altura : 


de 1500 rm. y después de 3000 mm., se dará al centro una vuelta de 909 
y se dejará caer de las mismas alturas anteriores, correspondiendo siempre 
la parte del choque al extremo de un rayo. 

Después de esta prueba, el centro no deberá tener ninguna falla ni 
defecto. 

Se seguirá aumentando la altura de caída de 1500 mm. cada vez, 
hasta doblar o quebrar el centro. 


Si en la prueba a la destrucción, el centro halla al cuarto golpe y la: 


fractura indica que el resultado no corresponde a toda la partida, se ele- 


girán dos centros mas, uno de la misma colada y otro de otra, y se ensa- 
yarán. Si el resultado es satisfactorio, se recibirá todo el lote; en caso con- 
trario será rechazado. 


Una probeta de 230 mm. de largo por 25 mm de diámetro, debe do-. 
blarse a un ángulo de 90% sobre un mandril de 65 mm. de diámetro, sin - 


manifestar defecto alguno. 
Esta misma prueba se hará para las crucetas y tapas de cilindros. 


A 
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3 Si se ve que vanas de las pruebas ha resultado mala por defecto de 
8 las probetas, se podrá repetir esta prueba en dos probetas mas, y para que 
sea aceptado el lote no deberá fallar ninguna. 


m7. vo ESPECIFICACIÓN NÚM, 1 ERO FORJADO 


3 Bielas, pistones y corr 
hechas de acero laminado que tengan la siguiente composición química: 


ES 


AAA A A e MEA IVA 
3 A INS er a or 0 004 
E: AE cn ot IANIOA sc 0,60 » 
y a e Oo 20,0%, 


4 El acero será de grano fino, regular y homogéneo y las piezas sin 
desperfectos, quebraduras ni falta de material. 
Se ensayará el dos por ciento (2%) de las piezas contratadas y a lo 
'mienos una pieza por cada cinco locomotoras. 
Para las pruebas de resistencia a la tracción, se usarán probetas de 
51 mm. de largo y 20 mm. de diámetro, que darán los resultados siguientes: 


Materiales Resist. ala rupt. Alargamiento resist.+alar. 
Der: para bielas y pistones......... 50 a 57 91554 85 a 92 
MS para CorrederaS............ ... 59.408 20% 19 a 83 


Una probeta de 230 mm. de largo y de una sección cuadrada de 900 
mm. con las aristas redondeadas a máquina y en frío, a un redio de 15 
mm. deberá doblarse en frío sobre un mandril de 65 mm. a un ángulo de 
-909 y después de sacado el mandril se doblará la probeta hasta que se jun- 
ten do: extremos sin que manifieste ningún defecto. 

La probeta será sacada en frío a máquina de cualquiera de las piezas 
y nO se someterá a ningún tratamiento que altere las proviedades del 
metal. p- 


EsPECIFICACIÓN NÚM. 13—ACERO PARA LLANTAS 


Las llantas deben ser fabricadas por laminaje y no tendrá soldaduras. 
| Los lingotes para la fabricación de las llantas deben ser hechos por 
el procedimiento Siemens Martín ácido. El lingote será calentado al rojo 
blanco y forjado a golpes de un poderoso martillo para que el material se 
—comprima bien, pudiendo usarse tambien para esta operación prensas de 
gran poder. 

Los lingotes deberán ser fundidos de dimensiones suficientes para que 
en la parte superior quede un trozo que no será utilizado, correspondien- 
“te al tercio del total de la masa. 

e Una probeta de este acero calentada a 3009 O y sumergida en agua a 
Una temperatura de 182€ no deberá templarse. 

El análisis químico deberá dar aproximadamente las siguientes pro- 
| porciones: 
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IS ñ L> i ¡ 
CATDODO-. id a ON 
Manganeso. pia... aero a o o 
Fósforo, nO Mas de. o AO > 
Azutre, no mas de... Lise ans o ONIS » 
Silicio ¿O meños de... IA pe 


Las llantas deberán ser libres de todo desperfecto y sarna en ca- 3 
liente con el nombre de la fábrica, la fecha de fabricación y el número de 7 
la colada. 4d 
Las pruebas se efectuarán en el 2% del número de Mantas contrata- ; 
das, y el metal no será sometido a ninguna manipulación que pueda alte- 
rar sus propiedades. A 

Se hará una prueba al choque, colocando la llanta verticalmente s0brá: > 
un block de acero o fierro que pese por lo menos 5000 kilos y se dejará 
caer sobre la llanta, de una altura de 10 m., un peso de 1 000 kilos. La 
altura de caída será aumentada o disminuída en 100 mm., por cada milí- 
metro que aumente o disminuya el grueso de la llanta, tomando como 
base el espesor de 62 mm. E 

La llanta deberá soportar cuatro golpes sin que e indicios . del 
ruptura. IS 

De la parte que mas ha sufrido el metal con los so se sacará a 

máquina v en frío, una probeta que tendrá 85 mm. de largo útil y 20 mm. 
de diámetro, y dará, sometida a la prueba de tracción, el siguiente di : 
tado: 


Resistencia a Alargamiento 
la tracción 


Dlantas de locomotoras: Ac dao SOON 13% | a 


ld de ténders, coches Y Carros 0 e 15 » a 


Cada llanta se dejará caer sobre un riel colocado sobre una base sóli- ] 
da de 2000 kgs. Despues del primer golpe, se le dará una vuelta de 909 - 


y se dejará caer otra vez de las alturas que se indican: 
mm. mm. mm. mm. mm. y d 
a , 


Altura de caida. ..o.io..... 210000 + 19001100 900 759 
Para diámetros interiores | 
de las llantas, hasta..... 1100 1400 1700 2000 Mas de 2000. 


Las llantas para las locomotoras serán torneadas ásperas por todas 
sus partes; las llantas para tenders, coches y Carros serán torneadas áspe- 
ras únicamente por dentro. | ! 

Después de colocada la llanta en el centro correspondiente será pro-. 
bada a golpes, con un martillo de 10 kgs. o por un aparato mecánico que 
produzca el mismo efecto. Los golpes se darán en la parte correspondien-. 


te donde van los pernos que sostienen la llanta, y despues a todo el re-| 
dedor. E 
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EsPECIFICACIÓN NÚM. 14.—ÁCERO FORJADO 


Ejes derechos de locomotoras, tenders, coches y carros.—Para la fabri- 
cación de ejes se usarán lingotes de acero Siemens Martín ácido, que se 
estirarán a golpes de poderosos martillos. Los lingotes serán fundidos có- 
nicos y sólo se usará de cada uno el 60% para el eje, parte que se tomará 
de la base. 

La composición química será: 


h E 


Carod ios ze O A US 2,014. 
Manganeso, 1 Hmoaas del e 0,6 » 
Fósforo, no mas dei 0,035 » 
Ares Do maside.. dd 10,085 » 


Los ejes serán completamente sanos, sin fallas ni falta de material y 
las dimensiones exactamente iguales a las pedidas. Serán marcados en 
frío en caliente con el nombre de la fábrica, fecha de la fabricación y nú- 
mero de la colada. | 
- El fabricante proporcionará el 2% del número de ejes para pruebas. 
Estos ejes serán colocados sobre soportes que descansen sobre un block 
de fierro o acero de 5 000 kgs. o mas de peso, que esté montado sobre una 
fundación de concreto, y deben resistir sin fracturarse 5 golpes de un peso 
3 1 000 kgs. caídos delas siguientes alturas: 


3 Diámetro del centro del eje | O ao 
Desde 100 hasta 107 mm........ oa 5 450 mm. 1 060 mm. 
LO LA ón 6095 » 1060 » 
AL AO a DA O 6700 » 1060 » 
AVI A Ae OO RE CARRIE OS 7300 » 1060 » 
A MS AAA 71300 » 1200 >» 
LS IA LO as 8500 » 120003 
A ac. 8500 » ELO 
E DL a o da ADOS > 1370 » 
» eLoz eS ACA 10700 » 1:300:2> 


El eje será invertido después del primer y tercer golpe, y quebrado 
en da centro después de la prueba. 

¡Se ensayará a la tracción una probeta de 200 mun. de largo util y de 
Maia ros de 20: man., sacada en frío de un eje,, debiendo dar los si- 


LED ODIO rare das o o TA DO) DO ce 
arca miento minimo. ii ta: 20.20 2% 
-Contracción, no Menos de... ......o......... 20 » 

Resistencia alargamiento AT Pes UI 80 ». 


si ls ejes son menos de 15, no se hará la prueba al choque y se de- 
ará en cada eje una extremidad sobrante para sacar probetas, 
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Una probeta de sección cuadrada de 30 mm. por lado y de 230. mn. 
de largo, con aristas redondeadas en frío a un radio de 1 5 mm, detail 
doblarse en frío sobre un mandril de 65 mm: de diámetro; a los 90? se sa- 
cará el mandril y se continuará la prueba hasta juntar las A sin que | 
se produzcan grietas ni quebraduras. ; 

Si falla el eje en alguna de las pruebas anteriores, se podrán hacer: 
dos pruebas mas, y si éstas resultasen satisfactorias, se admitirá el lote; en 
caso contrario será rechazado. | A 

Todo eje deberá ser recibido y templado al aceite, centrado con cen- 
tros de 609, cortado al largo indicado y torneado áspero en toda su longi-* 
tud. Después de esta operación, no debe presentar defecto alguno y se po: 7 
drá terminar completamente a las dimensioues pedidas. 4 

La fábrica queda responsable de la quebradura del eje hasta que la 
locomotora, coche o carro a que pertenece, haya recorrido 300 000 kmts. 
en un plazo que no exceda de tres años. | 

Todo eje llevará estampado, en caliente, el nombre, marca de la fá- 
brica constructora, fecha y número de la colada. ; 


EsPECIFICACIÓN NÚM. 15.—AÁCERO PARA RESORTES ELÍPTICOS 


Las barras para resortes deben ser de acero fundido, perfecta 
sano y homogéneo, laminadas y exentas en absoluto de rayas, partidu-* 
ras, falta de material, raseaduras o cualquier desperfecto que afecte a la: 
eolidez o al aspecto. Se admitirán solamente concavidades hasta de 
0,4 mm. 

El largo mínimo de las barras será de tres metros (3 m.). De los ex-- 
tremos se sacarán las probetas para los ensayes. : 

El análisis químico dará el siguiente resultado: 


ES 


E 
yea 


AS 


Carbono iia e a OO 3 
Fósforo, no mas de. e Y 
Manganeso 0 a OO S 
Azufre (no:.mas delo. oda a 
Siltclo,: 10 Mas det o a MAS 


y 
Las placas superiores no deben temer mas de 0,7% m1 menos de: 
0,45 % de carbón. 4 
Wl acero sera ado por el precedimiento Siemens Martín ácido, E. 
y de calidad superior. A 
Cada lámina de resorte debe ser marcada con el nombre del fabri- 1 
cante y fecha de fabricación. . > 
Un pedazo de acero de 200 mm. de largo, templado y recocido en la 
misma forma que los resortes, puesto sobre dos cuchillos, que a su vez. 
estarán colocados sobre una bigornia y situados a una distancia de 
100 mm. uno de otro, deberá soportar la caida de un carnero de acero de 
un peso de 50 kgs, e 
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La altura de la caída será determinada por la fórmula 


o siendo H la altura de caida en centímetros y S la superficie media de la 
sección en milímetros. 

| La operación se repetirá seis veces y después se dará vuelta al pedazo 
y el peso debe dejarse caer tres veces mas. La probeta no deberá quebrar- 
se ni manifestar ningún defecto. El peso caerá sobre la parte que se vea 
que presenta la menor resistencia a la ruptura. Se continuará esta prueba 
“aumentando la altura hasta quebrar la probeta; la quebradura presentará 
un grano fino y homogéneo, libre de desgarramiento y de fibras. 

Se podrá probar el metal a la tracción-con una probeta de 100 mm. 
de largo útil, de 25 mm. de ancho y del espesor de la barra de la cual se 
saque. La probeta será cortada en frío y sin someter al acero a niuguna 
manipulación que pueda alterar su resistencia. 


Resistencia por milímetro cuadrado........... 90 kgs. 
A E POL SE A y AA 1 
A E an a ce An NS 10 5 


| Una barra de 750 mum. de largo, arqueada, a un radio correspondien- 
te a 80 veces el espesor de la plancha, endurecida y templada, será com- 
¿primida una vez a fondo, y se anotará exactamente la flecha que resulte 
después de esta prueba. En seguida se harán seis flexiones consecu- 
tivas y rápidas a fondo, sin que la flecha anotada sufra alteración 
alguna. 
Después de estar completamente tarminado, todo resorte será someti- 
do a una compresión con un peso igual a una y media vez la carga de 
trabajo; la flecha aeí determinada deberá ser la misma que resulte después 
de haber sido comprimido el resorte tres veces consecutivas a fondo y 
con la misma carga. 

Hecha esta prueba, si el Inspector lo exige, se sacará el anillo de un 
resorte, y después de abrir éste, las hojas deben tocarse en las extremida- 
pes: ; cada plancha tendrá una curva de graduación uniforme. 

> 


EsPECIFICACIÓN NÚM. 16.— FIERRO DULCE 


| Anillos para resortes.-—Los anillos para resortes serán fabricados de 
fierro dulce de segunda clase, que tenga las siguientes propiedades: 


ES Resistencia a la tracción por mm? ......... 33 a 30 kgs 

— A A A an TA 0 

cer : 

Se probará el 1% de los anillos a la destrucción, de la manera si- 
Ey guiente: 

1% 


 Porel interior del anillo se pasará una pieza cónica de la misma for- 
¡pa que el anillo, para que haga trabajar el metal por todas partes. Si la 
E [43] 


resultado, se A bIES a lote. ; 

| Los anillos para resortes de coches, carros y ocormotó E no debeol 

tener los ojos 0 bocinas soldados sino que serán forjados en una sola 3 
pieza. | 

ESP ECIPICACIÓN NÚM. 17.—RESORTES ESPIRALES 

$ : , ' 

Serán fabricados de acero Siemens Martín ácido di con la si 

gulente Composición: 


Carbono, entferiia vc... 0 O) ON 
Azufre, no mas de... lcd DD 
Fósforo, :DO:MAS de... in UA j 
A O e E 
Manganeso, entre. E EL 05% 


La Dárias deben ser completamente lisas, libres de defectos y uvi- E 
formemente calibradas. € 03 
Cada resorte debe ser marcado en caliente con el od o marca ó 
del fabricante y la fecha de fabricación. 3 
Cada resorte, después de ser endurecido y templado, será comprimi-' Y 
do una vez a fondo. Se anotará en seguida la altura que resulte después 
de esta compresión. Sometido el resorte a 5 flexiones consecutivas di vaa 
pidas a fondo, la altura primitiva no deberá variar. A 
Los resortes serán también probados bajo varias cargas para. deter- E 
minar la deflexión por tonelada y capacidad máxima. : 3 
La obra de mano será de primera calidad, siendo el enroscado ¡ ini- 
forme. , E 
Cualquier resorte con menos de la altura especificada o con exceso. a 
mayor de 3 mm., será rechazado. A 
Todos los resortes deben ser endurecidos en aceite y templados en 
baño de plomo derretido. | 1 
Todo resorte que no cumpla con las eendididhe: anteriores será re] 
chazado. o 


Reglamento para los contratos de construcción de obras 
de ferrocarriles 


- (Aprobado por Decreto núm. 1223, de 16 de Junio de 1911.- — 
Texto con sus modificaciones hasta 1923) 


De LA LICITACIÓN 


hará por edi de contratos a precio alzado, alison en licitació E 
pública. 00 
Art. 2.2 El presente Reglamento, en cuanto no sea contrario a la 
bases especiales de cada licitación, formará parte integrante de 09 
contratos para la construcción de obras de ferrocarriles. | 


RS A 7, Mi E Ñ pu A P* 
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| Art. 3.2 Será requisito indispensable para la contratación de un ferro- 
carril u obras accesorias, que los estudios y presupuestos definitivos sean 
4 aprobados por el. Consejo de Obras Públicas y por el Ministerio del ramo. 
El resúmen de estos estudios se reunirá en un folleto que contendrá las 
Ñ condiciones que deben formar parte del contrato. 

Art. 4. El cuaderno oficial para la petición de las Propaenia deberá 
contener: : 

a) El texto del decreto que apruebe el proyecto definitivo de la obra 
que ordene pedir propuestas; 

6) El pliego de especificaciones técnicas Ba reciales del contrato; 


N 


y 


-c) El pliego especial de condiciones administrativas del mismo y que, 
en cada: caso, será aprobado por la autoridad que pide las propuestas; 
4 d) La cubicación de las diferentes obras y el presupuesto detallado de 


ellas. El presupuesto incluirá el precio de costo mas un 15 % en que se es- 
tima la utilidad del contratista y los imprevistos. 
La enumeración de los trabajos se hará claramente y con el número 
¿de divisiones y sub-divisiones que sean necesarias por la naturaleza del 
“terreno o por el carácter de la obra. Asi, por ejemplo, tratándose de cortes 
deberán clasificarse separadamente los que corr respondan hacerse en roca 
dura, en roca blanda o en tierra. 
Deberá también expresarse la cantidad de material rodante y el arrien- 
¡do que debe pagar mensualmente el contratista, en caso de que el Pisco 
proporcione dicho material. 
Art. 5.2 Las propuestas públicas para la construcción del acta 
“les serán pedidas por el Ministerio de Industria y Obras Públicas, por medio 
de Decreto Supremo y por avisos publicados en el Diario Oficial y Otros” 
“diarios de la localidad, a lo menos con un mes de anticipación al día fijado 
para su apertura, a fin de que los interesados puedan verificar la exactitud 
de los datos oficiales. 
- Las propuestas públicas para E ejecución de parcialidades de obras 
acordadas por el Gobierno y cuyo valor total mo exceda de $ 50 000, po-" 
drán pedirse por la Dirección de Obras Públicas, haciéndose las publica-: 
"ciones a lo menos durante diez días. Las propuestas cuyo valor exceda de 
$ 10000 se enviarán al Ministerio para su resolución, acompañadas del in- 
forme respectivo. El Director General de Obras Públicas resolverá directa: 
mente sobre la adjudicación de propuestas inferiores a $ 10 000. 
Art. 6.2 Sólo podrá omitirse la licitación pública: 
1.2 Para las obras que, sacadas por dos veces consecutivas a la licita- 

ción, no hubiere habido interesado u ofertas admisibles. 
2.9 Por alguna de las consideraciones siguientes, y previo decreto dic- 
Mess especialmente al efecto: 
RA Circunstancias especiales que aconsejen evitar la libre concu- 
| rencia; 

9 -3 ») Urgencia imprevista y calificada de la obra. 
Art. 7.2 En la licitación para la construcción de ferrocarriles y obras 

anexas, sólo vodrán presentar propuestas las personas o Sociedades que 
estén inscritas en el Registro de Contratistas de Ferrocarriles, que llevará 
la Dirección de Obras Públicas. 
Art. 8." Este Registro clasificará a los contratistas en dos categorías: 
4) Contratistas de ferrocarriles; 


: le ee ; 
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b) Contratistas especialistas en trabajos determinados, por ejemplo, 
de enrieladura, de edificios, etc. 


Art. 9.2 Sólo podrán ser inscritos en el Registro de Contratistas para 


Ferrocarriles: 

a) Los ingenieros que comprueben poseer títulos de Universidades 
acreditadas, y que tengan, a lo menos, dos años de ejercicio profesional y 
acrediten haber trabajado, a lo menos, un año en ferrocarriles u obras si- 
milares; | | 

b) Los ingenieron que acrediten haber tenido a su cargo la vigilancia 
de una sección de ferrocarril en construcción en calidad de Ingeniero 1.2, 
de Jefe de Sección o Ingeniero Jefe, a lo menos durante un año; 

ec) Los empresarios no titulados que acrediten haber dirigido directa y 
satisfactoriamente la construcción de ferrocarriles y que tengan, a lo 1e- 
nos, cuatro años de práctica en construcciones de esta especie. 

d) Los capitalistas asociados legalmente a ingenieros que llenen los 
requisitos estipulados en los incisos a y b del presente artículo. 

En el Registro a que se refiere el número 2 del art. 8.9 sólo podrán 
inscribirse aquellas personas que acrediten su competencia o especialidad 
en obra determinada, exhibiendo certificados, que serán calificados por la 
Dirección de Obras Públicas, en que conste que han ejecutado directa y 
satisfactoriamente trabajos de su especialidad. 

Art. 10. La inscripción en el Registro de Contratistas será pedida al 


Director General del ramo por medio de una solicitud en papel sellado, ' 


conforme a la ley, acompañada de los requisitos exigidos. 

La inscripción se ordenará previo informe del Inspector Greneral de 
Ferrocarriles, 

Si la 1 inscripción fuere solicitada por una Sociedad o Compañía, se 
acompañará la escritura pública de Sociedad. 


La inscripción deberá hacerse, a lo menos, con quince días de antici- 


pación a la fecha de apertura de las propuestas. 
Art. 11. El Director General del ramo, previa información dos 


tada, hecna por la Inspección de Ferrocarriles y de acuerdo con el Consejo : 


de Olas Públicas podrá ordenar sean borrados del Registro: 
a) Los contratistas de aquellas obras en que, al momento de la recep- 


- ción o después de ellas se notasen fraudes o vicios en la construcción, pro- + 


venientes sea del empleo de materiales me mala calidad o de una mala eje- 
cución de las obras; 

b) Los contratistas que no dieren cumplimiento a las órdenes de ser- 
vicio impartidas por el Inspector Técnico del Gobierno, siempre que esas 
órdenes se ajusten estrictamente a las bases del contrato y a la buena eje- 
cución de las obras. a 

De toda resolución que ordene borrar a algún contratista del Registro 
respectivo se dará cuenta al Ministerio del ramo para su publicación en el 
Diario Ofctal. | 


Art. 12. El Regietro de contratistas, además del nombre, apellido y - 


domicilio de éstos, contendrá: 


a) Copia de las actas de recepción provisoria y definitiva de las obras — 
de ferrocarriles que hayan ejecutado con las observaciones hechas por la. 2% 


comisión receptora; 


AS o SS E 


E A A 


ETS 
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: b) Copia de los documentos en que conste el' cumplimiento dado a 
las órdenes de servicio que le hayan sido impartidas por la Inspección 
Fiscal, para lo cual el Inspector General de Ferrocarriles comunicará men: 
- sualmente a la Dirección de Obras Públicas los datos del caso para las 
anotaciones respectivas; 

| c) Cumplimiento que haya dado a particulares en obras de esta na- 
-turaleza; 

d) Cumplimiento que haya dado al comercio en sus obligaciones por 
adquisición de materiales, herramientas, etc. 

e) Puntualidad en los pagos y salarios a sus Operarios; 

f) Condiciones de carácter en sus relaciones oficiales con el Ingeniero 
Jefe y con la Dirección de Obras Públicas. 


PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 


Art. 13. Las propuestas se harán a precio alzado con relación a las 
“obras indicadas en los planos y especificaciones del proyecto definitivo 
“aprobado por el Gobierno, y deberán presentarse en sobre cerrado y la- 
erado y en los laos formados por la Dirección de Obras Públicas, 
que estarán a disposición de los interesados. En estos formularios mo se 
dejará para ser llenado por el contratista sino el precio de la propuesta, 
y no se permitirá a este introducir en ellos modificaciones de ninguna 
especie. 
p Art. 14. Cada propuesta deberá cumplir con lo dispuesto en la ley de 
papel sellado y estampillas núm. 2219, de fecha 7 de Septiembre de 1909, 
indicará en el sobre respectivo el nombre y apellido, domicilio y firma del 
proponente, y, en sobre separado, bajo el título «Documentos anexos a la 
propuesta», con indicación del nombre del proponente, vendrá acompa- 
ada: 

| a) De un certificado expedido por el Secretario de la Dirección de 
Obras Públicas , por el cual conste que el proponente está inscrito en el 
Registro de Contratistas de que habla el artículo 7.'; 

3 b) De una boleta de depósito en un Banco que tenga oficina en San- 
tiago, o en una Tesorería Fiscal, a la orden del Ministerio de Industria y 
4 Obras as A una cantidad e aiculo al dos por ciento del A 


puesta; 

c) De una copia legalizada de las escrituras sociales correspondientes, 

en el caso de que la propuesta sea formulada por una sociedad o empresa 
constructora. 

, La propuesta y documentos anexos deberán A en idioma 

Tm castellano y las cantidades se expresarán enla moneda nacional “que indi- 

quen las bases, (D. 2564, Septiembre 5 de 1911). 


APERTURA, ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 


Art. 15. Las AO salvo que se indique expresamente otra cosa, 
se abrirán ante el Sub-secretario del Ministerio de Industria y Obras Pú- 
blicas, en el día y hora fijados en los avisos correspondientes y en presen- 
cia de los interesados que concurran. 


mentos.y no tomará en cuenta las propuestas que carezcan de los requisi= 
tos exijidos en el artícalo 14 del presente reglamento, devolviendo al efec- 
to, sin abrir, los sobres que contengan las Por correspondientes. 
(D. 2564, Setiembre 5 de 1911). 08 
Art. 16. El acta de la apertura de las propuestas deberá contener so- 
lamente los datos que basten para individualizarlas, sin que se puedan 
agregar observaciones o reclamos de parte de los interesados, quienes po 
drán, sin embargo, hacer valer sus derechos ante el Ministro de Industria: 
y Obras Públicas, por medio de una solicitud. O dd Y 
El acta será suscrita por el Sub-secretario y por los interesados 10] 
COnNCurran. | A 
Art. 17. Las propuestas pasarán en informe a la Dirección de Obras 
Públicas, oficina que hará el estudio comparativo de ellas y elevará al Go-* 
bierno su informe dentro del plazo de treinta días. El informe será fun-. 
dado y deberá recomendar categóricamente o bien la aceptación de una de. 
las propuestas o bien el rechazo de todas ellas. E 
Visto el informe de la Dirección de Obras Públicas, el do to- 
mará resolución definitiva sobre las propuestas por medio de un Decreto. 
Supremo. ó 
El rechazo de todas las propuestas no dará a los proponentes derecho. 
para reclamar indemnización alguna. 4 
Art. 18. Tan pronto como haya resolución Sobed las propuestas pre- 
sentadas, se devolverán a los interesados cuyas propuestas no a acep: 
tadas las boletas del dos por ciento. 
Si dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la O. de las | 
propuestas no hubiere recaído resolución sobre ellas, los interesados po-' 
drán desistirse de ellas y retirar las boletas del dos por ciento, sin derechof 
a indemnización alguna. 3 
La devolución de los depósitos se hará por medio del endoso de las] 
boletas por el funcionario a cúya orden se hayan consignado los tondosa 


-EscrITURA PÚBLICA Y CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 


aceptación de la ON en el Diana. Oficial a 

Si la escritura no se extiende dentro del plazo que señala este amic ) 
por culpa u omisión del proponente, el Gobierno podrá dejar sin efecto el 
decreto que acepta la propuesta y, en tal caso, el depósito de dos por ciento 
hecho para garantirla quedará a lio fiscal. A A 

Los gastos que demande la escritura pública serán de cuenta del pra 
ponente, quien queda obligado a entregar la primera copia de ella al M 
nisterio del ramo dentro de los veinte días siguientes a su firma. y 

La escritura pública será firmada, en representación del Fisco, por: 
funcionario que se autorice al efecto, y por el contratista o su represe 
tante debidamente autorizado, previo os de la dd a que 
refiere el artículo 21. | 
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Art. 20. La escrtiura pública contendrá el texto íntegro del decreto 
- de aceptación de la propuesta y la declaración expresa de que el contra- 
—tista se compromete a ejecutar las obras que son materia del contrato, con 
so a los planos y especificaciones formados al efecto y a las disposi- 
ciones de este Reglamento. | 
¡ La declaración del contratista comprenderá, además, la renuncia de 
todos los derechos y recursos que le acuerden las leyes y que sean contra-. 
rios a las bases del contrato. 
ÑO Junto con la escritura se protocolizarán las bases del contrato y las 
especificaciones técnicas a que se ha hecho referencia: Bn la misma esch- 
tura se dejará establecido que los planos de las obras contratadas son los 
firmados por el contratista y que originales se encuentran archivados en 
la Dirección de Obras Públicas, sellados con el sello de dicha oficina. 
Si los contratistas no fueren ciudadanos chilenos, se dejará también 
en dicha escritura constancia expresa de que se considerarán como tales 
Dra los efectos del contrato y que, en consecuencia, no podrán invocar la 
protección de sus respectivos Grobiernos ni entablar, bajo ningún pretexto, 
reclamación diplomática. 

Art. 21. Para garantir el cumplimiento del contrato, el proponente 
favorecido deberá aumentar el depósito de dos por ciento de que habla el 
“Inciso c) del artículo 14, hasta completar el diez por ciento del valor del 
contrato. 

Si el monto de la propuesta aceptada fuere mas de diez por ciento 
“mas bajo que el presupuesto oficial, la garantía se elevará hasta completar 
la diferencia entre la propuesta y el presupuesto oficial. 

3 Art. 22. La boleta de depósito correspondiente a la propuesta acep- 
tada quedará en poder del Gobierno hasta la recepción definitiva de la 
obra. Se podrá, sin embargo, permitir al contratista el canje del depósito 
¿por bonos o efectos comerciales de primera clase, aceptados por el Gobier- 
DO, y que serán siempre estimados en un diez por ciento menos de su cotl- 
zación en plaza. 

Para este caso, si durante la vigencia de garantía el valor comercial 
- de los bonos o efectos comerciales en depósito disminuyere en mas de un 
- diez por ciento, la Dirección del Tesoro exigirá que se aumente el depósito 
en una cantidad que baste para restablecer el equilibrio de la garantía pu: 
Mendo, si fuere necesario, aplicar a este objeto los fondos que se adeuden 
cal contratista por los estados de trabajo. 

Los intereses de los bonos o efectos comerciales pertenecerán al con- 
-tratista, 


1 
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Art, 23. El contrato tendrá por base. la ejecución del ferrocarril, en 
3 conformidad al proyecto definitivo aprobado por el Gobierno, por un pre- 
cio único prefijado y comprenderá la ejecución de todas las obras previs: 
tas en los planos y especificaciones, planos y especificaciones que se inter- 
—pretarán siempre en el sentido de la mejor y mas correcta ejecución de la 
Obra. 

Art. 24. Las fundaciones para edificios, obras de arte mayores y me- 
hores, em cuanto fuere necesario exceder las cotas fijadas en los planos, 
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serán motivo de un contrato adicional a los precios unitarios que se dedu- E 
cirán en conformidad al artículo 97. + 
En el caso que no fuere necesario bajar las da hasta las co- A 
tas fijadas en los planos, el Ingeniero Jefe de la Inspección Fiscal podrá 
aplicar el valor del menor cubo ejecutado a otras obras del ferrocarril, que 
estime conveniente. de 
Art. 25. Cuando no existan planos definitivos de. ejecución se harán a 
las obras consultadas en las especificaciones del contrato, a cuyo efecto el 
Ingeniero Jefe de acuerdo con dichas especificaciones confeccionará los > 
planos correspondientes. | 
Art. 26. Serán de cuenta del contratista la provisión de los materia- 
les y útiles de todos los medios y elementos de trabajo, y todas la obras 
provisorias necesarias para su ejecución O para mantener espedito el trá- 
fico de los caminos y el escurrimiento de las aguas, etc., etc: 0 
Serán tambien de cuenta exclusiva del contratista todos los perjuicios 
ocasionados a los propietarios con motivo de la ejecución de los trabajos. * 
Art. 27. Será de cuenta del Fisco sólo la tramitación y el pago de las 
expropiaciones para la vía y sus dependencias permanentes en conformi- 
dad a los planos aprobados por el Gobierno y el pago de las expropiacio- 
nes de los pozos de lastre que figuren en los planos definitivos del trazado. - 
Art. 23. El contratista no podrá usar sino los pozos de lastre indica- a 
dos en los planos respectivos. 1 
Si el contratista encontrare conveniente emplear otros pozos que los 
previstos, podrá solicitar su expropiación, corriendo de su cuenta el pago 
de los terrenos y todos los demas gastos que esta origine. 3 
Art. 29. El contratista no podrá traspasar su contrato sin autorización 3 
del Gobierno, ni subcontratar parcialidades sin consentimiento escrito del - 
Director de Obras Públicas o del Ministerio del ramo, según corresponda. 
En uno y otro caso subsistirán las a del contrato y la respon= ' 
sabilidad personal del contratista. E 
Art. 30. Las alzas o bajas que puedan ocurrir en el. precio de los ma- 
teriales y en los jornales, las alteraciones en la situación económica del - 
país o cualquiera otra circunstancia que no esté espresamente prevista en - 
el contrato, no darán derecho al contratista ni al Fisco para A: au- 
mento o disminución del precio alzado de la propuesta. 0 
Sin embargo, si se comprobare debidamente, a juicio de ñ adminis- 
tración, que cstas alzas o bajas alteran en un 30 % o mas el importe de las 
obras que queden por hacer, con relación a los precios del presupuesto 
oficial, el contratista o el Fisco pueden pedir su liquidación, sin pol para 
las partes. d 
* En este caso, la liquidación del contrato se hará sobre las bases gene- 
rales indicadas en el artículo 2005 del Código Civil. a 
Si durante el plazo del contrato se aumentaran los derechos de Adua 
na establecidos o las tarifas de los Ferrocarriles, el contratista tendrá dere 
cho a exigir la devolución de las mayores sumas que compruebe haber 
pagado, con relación a los derechos y tarifas vigentes, por internación o 
trasporte de los materiales empleados en la obra. 
Lo dispuesto en el presente decreto sólo se aplicará a los contratos 
que se celebren a contar desde el 1.2 de Octubre próximo. (Decreto 1566, 
de 24 de Agosto de 1921). ca | 
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Art. 31. Los accidentes fortuitos que deterioren, incendien o derri- 
ben las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán soportados 
exclusivamente por el contratista, a menos que la obra haya sido recibida 


provisoria o definitivamente. 


Pero aun en este caso, si el perjuicio tiene su orígen en algún defecto 
de construcción de la obra o de los materiales empleados en ella, será siem- 


pre soportado por el contratista. 


El contratista podrá asegurar de su cuenta las obras que no hubieren 


sido aun entregadas provisoria o definitivamente. 


Art. 32. La Administración tiene derecho de paralizar las obras cuan- 
do no haya fondo disponibles para llevarlas adelante o cuando así lo acon- 


- sejen las necesidades del servicio público. 


Cuando la paralización no exceda de un mes, el contratista no tendrá 


derecho a indemnización alguna. 


Cuando exceda de ese término y no pase de un año, el contratista po- 


drá pedir la resolución del contrato. 


Si la paralización excede de un año, el contrato queda de hecho re- 


- guelto. 


En estos dos últimos casos, el contratista tendrá derecho a una in- 


-demnización de 10% del valor de las cbras que queden por hacer, esti- 
- madas a los precios fijados en el contrato para los efectos del pago de las 
Obras hechas. 


En estos mismos casos, el contratista tendrá derecho igualmente para 


pedir que se proceda en el acto a la recepción provisoria de las obras y a 
su recepción definitiva, después de haber transcurrido el plazo de garantía. 


Art. 33 La Inspección Técnica Fiscal tendrá a su cargo la supervigl- 


lancia de los trabajos de los puentes y obras de arte provisionales que se 
lleven a cabo por los contratistas para adelantar o facilitar sus faenas. 


Ningún puente provisional ni obra de arte que afecte a la seguridad 


de la vía podra a entregarse al servicio, mientras el Ingeniero Jefe del fe- 
Yrocarrill no lo autorice por escrito, en vista de un examen prolijo de la 
obra. 


Jl Fisco no asume responsabilidad alguna por esta autorización, y en 


caso de destrucción total o parcial de la obra, deberá reconstruirse por 
¿cuenta exclusiva del contratista. 


Art. 34. En caso de fallecimiento del contratista, el contrato quedará 


de hecho resuelto y se procederá a su liquidación de acuerdo con este Re- 
— glamento. 


Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio del derecho de la 


Administración para aceptar las ofertas que puedan hacer los herederos 


para la continuación de los trabajos. 
Art. 39. Los objetos encontrados en las excavaciones, como ser fósl- 
les, objetos de arte, etc., pertenecerán al Estado, corriendo de su cuenta la 


de extracción sl ordenare apr ovecharlos. 


qe 


Art. 36. Cuando el Fisco proporcione en arriendo al contratista ma: 
— terial rodante, le será entregado bajo inventario detallado y se devolverá 
en perfecto estado de servicio. Los deterioros que haya sufrido el material 
Mnrante la construcción serán de cuenta del contratista y el valor de ellos 
se descontará en la última situación de pago. 


SO aa RECOPILACIÓN. 


El uso y conservación de este equipo, se hará conforme al Reglamen 
to sobre la materia y a las órdenes de servicio que para el E 
Jefe. | 

Art. 37. El contratista podrá, con autorización del Gobierno, Hor el 
servicio de explotación provisional del ferrocarril siempre que, a juicio de 
Ingeniero Jefe, la línea esté en condiciones de soportar el tráfico sin per-. 
juicio alguno del material rodante o de la vía pon Las tarifas se- 
rán aprobadas por el Gobierno. me 


DeI PLAZO Y MULTAS. 


Art. 38. El plazo se bntdela estipulado en días o meses corridos, y 
sin deducción de los festivos, de lluvias, etc., y se contará desde el día de +: 
la iniciación de los trabajos, de acuerdo con el artículo 44. a 34 

Se tomará como fecha de terminación la fecha del acta de la recep- h 
ción provisoria del ferrocarril. po 

El plazo no se prorrogará sino en caso de fuerza mayor calificada por y 
la Administración. ] e 

La prórroga de plazo no se acordará en ningún caso. robrospeciiva! 3 
mente para el efecfo de la conmutación de multas en que haya incurrido /N 
el contratista. j 

La paralización que puedan experimentar las obras a consecuencia 
del rechazo por el Ingeniero Jefe de los materiales que no llenen las con- 
diciones del contrato, no autorizará al contratista para poo protioea del 
plazo. A 
Tampoco es razón para pedir aumento de plazo, la necesidad de ro- 
construir los trabajos defectuosos que no hayan sido aceptados por el lo: A 
genlero Jefe. 008 

Art. 39. En caso que se introduzcan en el contrato moda 
que importen un aumento de trabajo, el contratista tendrá derecho a un. 
aumento en el plazo proporcional al aumento del valor de las obras, sin 
perjuicio de la prima que acuerde el contrato. 5 

Art. 40. S1 por cualquier otro motivo se acordare al ota una 
Da oga de plazo, se entenderá por este solo hecho que el contratista pier- 
de el derecho a percibir la prima que pudiese acordarle el contrato por an- 
ticipo en la entrega de las obras con respecto al plazo primitivo o armpliadíf 
conforme al artículo anterior. bi 

Art. 41. En caso que el contratista se exceda del plazo opa dd 
para la terminación de los trabajos, pagará una multa igual al uno por. 
mil del monto del contrato por cada día de exceso. «y 

La multa a que se refiere el inciso anterior se hará efectiva adminis- 
trativamente, con cargo a las io A garantías. e 


%: 


ENTREGA DE PLANOS, ESTACADO E INICIACIÓN [DE LOS TRABAJOS 8 


- Art.42. Antes de iniciar los trabajos y a pedido del contratista, a 
Dirección de Obras Públicas entregará, bajo recibo detallado, una copia 
de todos los planos y documentos confeccionados para la ejecución del fe- 
rrocarril. Éstos planos llevarán la firma del contratista y el sello de la Di- 
rección General de ió Públicas. 


/ 
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Art. 43. El Ingeniero Jefe entregará al contratista, por secciones que 
no bajen de diez kilómetros, el estacado del eje de la línea y las referencias 
del nivel. El contratista queda facultado para elegir la primera sección que 
deba entregársele y verificar el estacado y los niveles. 

Hecha la entrega, el contratista quedará obligado a reponer y conser- 
var de su cuenta todas las estacas de eje y las referencias de nivel y no 
podrá formular reclamo alguno por errores en estas operaciones. 

El Ingeniero Jefe comunicará por escrito al contratista la fecha en 
que haya de tener lugar la entrega del estacado de cada sección. 

Kn cada caso se firmará un acta de dicha entrega, suscrita por el In- 
genlero Jefe y por el contratista. 

Art. 44. El Ingeniero Jefe comunicará al contratista la fecha de la 
entrega de los terrenos y fijará, dentro de los diez días siguientes a dicha 
entrega, la del estacado y la fecha inicial de los trabajos y del plazo. 

De la entrega de los terrenos se dejará constancia en un acta levanta- 
da al efecto en tres ejemplares, que será firmada por el contratista y por 
el Ingeniero Jefe. Un ejemplar de esta acta será remitido a la Dirección 
de Obras Públicas y otro quedará en la oficina del Ingeniero Jefe. 

Art. 45. El contratista no podrá iniciar trabajo alguno mientras no 
sea puesto en posesión de todos los terrenos que ocupará el ferrocarril. 

Si por cualquier motivo el Fisco no pudiere hacer entrega de los te- 
rrenos antes de tres meses, contados desde la fecha de la escritura del 
contrato, el contratista queda facultado para pedir la nulidad del contrato, 
y el Fisco queda obligado a tómar los materiales que el contratista haya 
adquirido, a precio de factura. 

Art. 46. Si el contratista no iniciare el trabajo dentro de los diez días 
siguientes a la fecha inicial del plazo, el Gobierno podrá declarar resuelto 
el contrato y hacer efectiva la garantía correspondiente. Se adoptará igual 
determinación si el valor de los trabajos hechos no alcanzare al 15% o al 
0 del monto del contrato, al terminar el 30% o el 70% del plazo, res- 
pectivamente. 

En este caso, la garantía y las retenciones quedarán en poder del Fisco 
para responder del mayor costo que pudiere tener la obra hecha por admi- 
nistración o por un nuevo contratista, ciñéndose a los planos respectivos. 


MARCHA «DE LOS TRABAJOS 


Art. 47. Jl contratista no puede hacer por sí mismo cambio alguno 
en el trazado, en los planos o en las especificaciones que sirvan de base al 
contrato, y deberá reconstruir las obras o reemplazar los materiales que, a 
juicio del Ingeniero Jefe, se aparten de las condiciones del contrato. 

Si las dimensiones que el contratista diere a las obras, o los materia- 
les empleados no fueren en todo conforme a los indicados en los planos y 
especificaciones, el Ingeniero Jefe podrá ordenar su inmediata demolición. 

Sin embargo, si esas dimensiones no perjudican la estabilidad o el 
aspecto de las obras, el menor cubo ejecutado se descontará a los precios 
del contrato aumentados en un 0%. 

Art. 48. Iniciados los trabajos, el contratista queda Aaado a prose- 
- guirlos con actividad proporcionada al plazo y a la importancia de la obra. 

Aún cuando en las bases del contrato se fije el promedio de operarios 
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que debe mantener el contratista en las faenas, la Dirección de Obras Pú- 


blicas podrá exiglr por una orden de servicio que se aumente este número 
en lo que crea necesario para terminar la obra en el plazo estipulado. El 
contratista deberá cumplir esta orden dentro del plazo que, prudencial. 
mente, fije el Ingeniero Jefe, y que no bajará de quince días. 


En caso contrario, el Fisco podrá declarar resuelto el contrato y na 


efectiva la garantía. 
Art. 49. Los materiales deberán ser de la calidad, calida 10) brida 


que indique el contrato y, a falta de estipulación expresa, de la mejor ca- 


lidad y procedencia en su especie. 

Antes de ser empleados, deberá darse aviso £l Ingeniero Jefe a fin de 
que resuelva, en vista del análisis y de las pruebas del caso, sobre su ad- 
misión o rechazo. 

Si no obstante, durante el período de la construcción o durante el 
plazo de garantía, se comprueba que el material admitido como bueno por 


el Ingeniero Jefe ha resultado malo en el hecho, el contratista tendrá la 
obligación de reemplazarlo y de reconstruir de su cuenta las obras en que. 


haya sido O 

£n igualdad de «condiciones, el contratista da obligado a emplear 
de preferencia los materiales de producción nacional, tales como maderas, 
cementos, cales, yesos, mármoles, artefactos sanitarios, pavimentos, acce- 


sorios, piezas especiales para la distribución de aguas, etc., pidiendo pre=. 


clos y condiciones a las fábricas del país. 


El Inspector Fiscal deberá comprobar, en cada caso, el cumplimiento | 


de esta disposición, haciendo que se le exhiban los contratos de provisión, 
facturas y documentos del caso. (Decreto núm. 414 de 22 de Abril de 1920). 
Art. 50. El contratista deberá retirar los materiales rechazados del 
sitio en que se prosiguen los trabajos, en el plazo que señale el Ingeniero 

Jefe y que no podrá exceder de tres días. | 
Si por cualquier motivo el contratista no retirare del sitio de la obra 
los materiales rechazados, el Ingeniero Jefe podrá paralizar los trabajos de 
las obras correspondientes y suspender la formación de planillas de pago. 
La paralización prolongada por más de diez días da derecho a la 


administración para declarar resuelto el contrato y pasar la garantía a 


rentas generales de la nación. 
Art. 51. Queda completamente prohibido al contratista ceder oda 


sin autorización del Ingeniero Jefe, materiales destinados a la ejecución de 


la obra o procedentes de las canteras o terrenos que le hayan sido entre- 
gados por la administración. 

Art. 52. Los materiales provenientes de casas, alamedas, bosques, ete., 
que hayan sido expropiados, serán extraídos por el contratista y deposita: 
dos en los puntos que indique el Ingeniero Jefe, para ser vendidos en su- 
basta pública. Su producido se hará ingresar a arcas fiscales. 


Art. 53. El contratista queda obligado a aceptar en los trenes de cons- 


trucción a todo empleado de la Inspección Técnica que viaje-en desempe: 
ño de sus funciones. 
Art. 54. Una vez que el contratista haya terminado las excavaciones, 


solicitará por escrito del Ingeniero Jefe, a lo menos con 48 horas ne anti= 


cipación, el permiso necesario para iniciar las fundaciones. 
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El Ingeniero Jefe, personalmente o por medio de otro empleado de la 
Inspección, procederá a revisarlas y anotará las cotas precisas del terreno 
y del fondo de la excavación, y por una orden de servicio autorizará las 
fundaciones u ordenará continuar las excavaciones hasta donde sea nece- 
sario. 

Art. 59. Toda comunicación, solicitud, etc., que se relacione con los 
trabajos, deberá presentarse al Ingeniero Jefe Inspector Fiscal, y no se 
dará curso a ningún documento que no cumpla con este requisito. 


, P1aos Y RETENCIONES 


Art. 96. Para dar facilidades a la construcción, el Fisco hará pagos 


parciales en calidad de anticipos, por planillas cuyo monto no podrá, cada 


vez, ser inferior al monto del contrato dividido por el número de meses del 


plazo estipulado en las bases especiales del contrato. 


Entre una planilla de pago y la siguiente no podrá mediar menos de 
un mes. 

Los rieles y accesorios se pagarán por su precio de factura debida- 
mente comprobado, siempre que éste no sea superior a los precios del con- 
trato, una vez que estén depositados en los puntos indicados y autorizado 


su uso por la Inspección Fiscal; el resto de su valor se pagará una vez co- 


locados en la línea. 

El material de acero para la superstructura metálica de puentes ma- 
yores de diez metros de luz, se pagará 50% una vez depositada la ferre- 
tería en los lugares que indiquen las bases especiales y el resto una vez 
armados, pintados y probados. 

No se dará curso a los abonos por rieles y accesorios y por la ferrete- 
ría de los puentes, mientras la Dirección de Obras Públicas no tenga en 
su poder el certificado del Inspector Técnico del Gobierno en la fábrica, 
del cual conste que dichos materiales cumplen con los requisitos im- 
puestos. 

Fuera de los indicados ex este artículo no se hará abono alguno por 


materiales al pié de la obra. 


Los pagos parciales de las obras contratadas, especialmente de las fun- 
daciones, en la parte que se pague a precios unitarios, no constituye en 
manera alguna recepción ni aprobación de ellas, operación que no se con- 
siderará efectuada sino con la recepción provisional de todo el ferrocarril 
en conformidad al artículo 17. 

Para hacer la estimación de los trabajos hechos y hasta completar 
para cada obra o para cada partida el valor previsto, se aplicarán los pre- 
cios unitarios deducidos como indica el artículo siguiente, al cubo de obras 
ejecutadas en conformidad a los planos. 

Art. 57. Para formar las planillas parciales de pago a cuenta del con- 
trato, se considerarán como precios unitarios de las diversas obras los que 


se obtengan reduciendo o aumentando los precios unitarios del presupues- 
to oficial en un tanto por ciento igual a la diferencia entre la propuesta 


E, 


aceptada y dicho presupuesto. 


Art. 58. Los estados de pago serán hechos por el Ingeniero Jefe, en 
- presencia del contratista o de su representante, firmados por el Ingeniero 
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Jefe de la obra y por el contratista y visados por el Inspector Concrar de 
Ferrocarriles. 

Art. 59. Todo pago o descuento que se haga al contratista - por obras | 
que estén fuera de su contrato primitivo o por arriendo de material ro- 


y 


dante, etc., que se relacione con la obra contrateda deberá figurar en los - 


estados correspondientes con indicación del Decreto Supremo que apruebe 
dichos trabajos. 
Art. 60. De cada labs lla de pago, excepción hecha de los rieles y ac- 


E 
ñ 


cesorios y ferretería de puentes, a que se refiere el artículo 56 se descon- 


tará un 10% que se depositará de la Tesorería Fiscal, a la orden de la Di- * 


rección de Obras Públicas, como garantía especial de la buena ejecución: | 


de los trabajos. 
Esa garantía especial no excluye las demás que sirven de caución al 
contrato. 


e exceda de cinco mil pesos, el contratista "podrá solicitar su canje 
por bonos o efectos comerciales en la forma determinada en el art. 22. 


Cuando las cantidades retenidas en depósito con arreglo al artículo. 


Art. 61. Los pagos de las planillas de trabajos serán hechos en mo- - 


neda corriente y ordenados por Decreto Supremo. 


En los contratos en oro de 18d, los pagos se harán en letras sobre 


Lóndres a 90 días. 

Art. 62. Si pasados tres meses desde la recepción de una planilla de 
trabajo en la Dirección de Obras Públicas, no se hubiere cancelado su valor, 
el contratista tendrá derecho, a contar desde el vencimiento de este plazo, 
a percibir intereses del 6% sobre la suma líquida por pagar. 


MoDIFICACIONES DEL CONTRATO 


Art. 63. El Fisco se reserva el derecho de ordenar modificaciones en 
las obras contratadas o la ejecución de obras nuevas que alteren hasta en 


un 25% en mas o en menos el valor total del contrato, y el contratista 
tendrá la obligación de ejecutar dichas modificaciones u obras, 7 


Si éstas, conforme a los precios a que se refiere el artículo 57 impor-. 
tan una reducción del precio alzado convenido, el contratista tendrá derecho 
a percibir el 15 % del valor de dichas reducciones. Si, a la inversa, signifi- 
can un aumento de costo, tendrá derecho al pago del exceso y a un aumento 


proporcional en el plazo del contrato. 

En todo caso, estas modificaciones u obras nuevas serán motivo de un 
contrato especial en que se dejará constancia de la alteración en el precios 
alzado y en el plazo del contrato. 

Cuando se disponga por la administración de la ejecución de obras o 


el empleo de materiales de clases no previstas en el contrato, los precios É 
serán convenidos anticipadamente entre la Dirección General de Obras se 


Públicas y el contratista. 


En caso de desacuerdo con el contratista, la administración podrá ha- q 
cer de su cuenta la ejecución de las nuevas obras o la adquisición de los 4 


nuevos materiales. 


Toda modificación en la ejecución de la 2h será estudiada por el 3 


Ingeniero Jefe, tramitada por la Dirección de Obras Públicas y aprovedia 
por Decreto Supremo. 


E 0 E A 
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Inspección FiscAL Y CONTRATISTA 


Art. 64.. El Gobierno nombrará un Ingeniero Jefe, que será su re- 
- presentante en los trabajos, y el personal técnico que estime conveniente 
para fiscalizar el cumplimiento del contrato y la correcta o de las 
obras. 
k Art. 65. El Ingeniero Jefe abrirá un libro especial para las órdenes 
de servicio que imparta al contratista. En este libro dejará copia, con in- 
'dicación de fecha y número de orden respectivo, de todas las órdenes de 
'servicio a que se ha hecho referencia. El contratista o su representante 
darán recibo de toda comunicación que les sea entregada y firmará, por lo 
“menos cada dos meses, el libro de órdenes de servicio al pie de la última 
'orden. Esta firma significará el conocimiento de todas las anteriores conte- 
“didas en el libro, 
En el mismo libro, el contratista anotará los reclamos que estimare de 
derecho. La administración no tomará en cuenta otros reclamos que los 
“anotados en el libro de órdenes de servicio, dentro de los quince dias si- 
¡guientes a la fecha en que se suscitaren las dificultades. 
y Art. 66. El contratista tiene obligación, de acatar las órdenes de ser- 
vicio que le imparta el Ingeniero Jefe, siempre que la haga por escrito y 
“conforme a los términos y proposiciones del contrato. 
De las resoluciones que durante el curso de los trabajos adopte el 
"Ingeniero Jefe, el contratista podrá apelar a la Dirección General del ramo, 
la cual resolverá breve y sumariamente, después de oír la opinión de uno 
0 mas ingenieros que hayan permanecido ajenos al trabajo en cuestión. 

Si el reclamo del contratista representa un valor superior a cinco mil 
“pesos, la resolución corresponderá al Ministerio de Industria y Obras Pú- 
blicas. 

Si después de resuelto el punto, según lo dispuesto en el artículo an- 
terior, el contratista se resiste a acatar las órdenes impartidas, el Gobierno 
“podrá, previa notificación por escrito, aplicar las retenciones y el depósito 
de garantía, si fuere necesario, para dar cumplimiento a esas Órdenes. 
| Podrá, así mismo, según la gravedad del caso, y previa notificación 
hecha con ocho días de plazo, declarar resuelto el contrato. 
h En tal caso se aplicará al cumplimiento de las órdenes los fondos pro- 
venientes de las retenciones y quedará totalmente a beneficio fiscal el depó- 
sito que sirve de garantía al contrato. 
2 Art. 67. El contratista o su representante técnico, designado en la 
propuesta, debe dirigir personalmente los trabajos y no podrá ausentarse 
- dei lugar en que se ejecuten, sin dejar un reemplazante aceptado de ante- 
mano por el Ingeniero Jefe. : 
Es Si la ausencia hubiere de durar mas de quince días, la designación 
j del reemplazante deberá ser aceptada por la Direccion de Obras Públicas. 
Sila ausencia hubiere de durar mas de dos meses, la designación del 
reemplazante deberá ser aceptada por el Ministerio de Industria y Obras 
Públicas. 
El representante técnico, salvo autorización expresa del Gobierno, de- 
berá ser Ingeniero titulado en Universidad acreditada y con dos años, a lo 
menos, de experiencia en construcciones de ferrocarriles. 


am 
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Fuera del representante técnico, el contratista quedará obligado a 
mantener en las faenas, a lo menos, un Ingeniero aceptado por la Direc- 
ción de Obras Públicas, por cada $ 500 000 de trabajo por año o por cada 
30 kilómetros de línea en construcción. 

Art. 68. El Gobierno se reserva el derecho de exigir, cunda lo esti- 
me conveniente, el cambio del representante técnico, y el contratista que- 
da obligado a poner término inmediato a las funciones de éste, a proponer 
para reemplazarlo, a una persona aceptada por la Administración y, entre 
tanto, tomar a su cargo personalmente la ejecución de la obra. 

Art. 69. El contratista-o su representante técnico a cargo de los tra- 
bajos, o la persona que lo represente con arreglo a las disposiciones del 
artículo anterior, estarán obligados a acompañar a los funcionarios depen- 
dientes del Ministerio de Industria y Obras Públicas, que tengan encargo 
de inspeccionar o visitar las obras. 

Art. 70. Cuando los Inspectores Visitadores o aquellos Ingenieros 
comisionados por la Dirección de Obras Públicas en este carácter, practi- 
quen visitas a los ferrocarriles en construcción, levantarán actes por tri- 
plicado de su visita y en ella se consignarán las observaciones O peticiones 
que hagan el contratista y el Ingeniero Jefe. 

Estas visitas se harán cada vez que lo determiue el Ministerio de Io- 
dustria y Obras Públicas o la Dirección General del ramo. € 

Las actas serán firmadas por el contratista, por el Ingeniero Jefe y 
por el Inspector Visitador. ) 

- Un ejemplar de esta nota quedará insertado en el libro de órdenes de 
servicio, el segundo en poder del contratista, y el tercero se enviará al Mi- 
nisterio, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas, que 
dejará copia de él. 


, 


RELACIONES ENTRE CONTRATISTAS Y OPERARIOS 
(Disposiciones establecidas por el decreto núm. 568 de 11 de Junio de 1923) 


Art. 11. La duración de la jornada de trabajo e no podrá 
exceder de diez horas, contadas dos horas de descanso al mediodía. El 
trabajo de noche no podrá exceder de diez horas sobre veinticuatro, de- 
biendo tener todo obrero un Domingo libre para el descanso. 

Art. 12. El periodo para el pago del salario será como máximum cada 
quince días, y si el trabajo es a trato deberán concederse los anticipos co: 
rrespondientes. Los salarios y sueldos deberán pagarse en dinero efectivo. 

Si el contratista no diere cumplimiento a estas disposiciones, el (Go- 
bierno queda facultado para pagar ante un Ministro de fe, los jornales o 
tratos adeudados a los operarios o empleados, como también los gastos orl- 
ginados por estas diligencias, con cargo a las retenciones y garantías. Est 
acto se ejecutará administrativamente en vista de los libros del dela 
y de las listas de los operarios pasadas por éste al Inspector Fiscal, de 
acuerdo con el artículo 36. 

La suma pagada en esta forma se o de la mas próxima sl: 
tuación de pago, para integrar la garantía y retenciones. 

loual medida se podrá adoptar, en defecto del contratista, en los ca- 
sos de liquidación o resolución del contrato. 
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o Art. 13. ll contratista queda comprometido a no emplear obreros 
Ñ extranjeros sino en una proporción que fijará el Gobierno y que variará 
según la naturaleza de los trabajos y la rejión donde ellos se ejecuten. 

A Art. 74. Si el contratista instalare pulperías para vender a los obreros 
-yiveres y artículos de primera necesidad, los precios se fijarán de acuerdo 
con la Administración, sobre Ja base de un 15% de ganancia, y quedará 
- extrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas. 

= Art. 75. Cuando la naturaleza, la extensión y ubicasión de las obras 
lo requiera a juicio de la Administración el contratista deberá establecer 
medios adecuados de alojamiento de los obreros y empleados de las fae- 
nas, conforme a los tipos de habitaciones o campamentos que se con- 
vengan. | 

3 Art. 76. El coutratista deber a adoptar en la ejecucion de los trabajos 
todas las medidas de salubridad y seguridad para resguardar la salud y la 
vida de los obreros y empleados. 

Art. 77. Formarán parte integrante de este Reglamento las disposi- 

ciones de la Ley de Accidentes del Trabajo y del Reglamento General de 
la misma, y las que se dicten en lo sucesivo sobre la materia. 

El contratista deberá especialmente: 

Asegurar en una Compañía de Seguros todas las obligaciones que le 
imponga la ley, debiendo presentar a la Dirección de Obras Públicas den- 
tro de los dos meses siguientes a la firma del contrato y, en todo caso, 
¡junto con el primer estado de pago, la respectiva escritura del contrato de 
Seguro; 

Efectuar el denuncio de los accidentes del trabajo que ocurran en sus 
- faenas, bajo la multa, si no lo hiciere, de cien a quinientos pesos que se 
le aplicará econ cargo a las garantías o retenciones del contrato, y 

Cumplir, en su caso; las disposiciones contenidas en los artículos 96, 
57 y 58 del citado Reglamento General. 

Art. 18. ls obligación del contratista o de quien lo represente en su 


Y 


A e PR di in 


e pt cil 


General de Estadística y la Oficina del Trabajo. 

Art. 79. En los casos de dificultades de orden colectivo que se pro- 
- duzcan entre el contratista y los obreros o empleados con ocasión del tra- 
E se aplicarán las disposiciones del decreto del Ministerio del Interior 
--N.9. 4353, de 14 de Diciembre de 1917, para cuyos efectos el contratista, o 
Jos obreros o empleados, darán cuenta al Intendente o Gobernador respec- 
tivo de haberse producido el conflicto. 
Art. 80. El Gobierno podrá excluir en lo futuro, de las licitaciones, a 
aquellos empresarios a quienes se pueda imputar infracciones reiteradas a 
lo ordenado en los auenios que preceden. 


dk dui idad Y SS 


RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 


Art. 81 (77). Terminados los trabajos, se nombará una comisión para 
ue proceda a su recepción provisiónal, la que será asesorada por el Inge- 
E ¡ero Jefe del ferrocarril. 

Esta comisión, previo estudio 5 los antecedentes del contrato y de 
as cha de resistencia previstas en él, hará un examen de la calidad 


(44) 


obra, proporcionar los datos estadísticos que de él requieran la Dirección. 
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de los materiales y de la ejecución de las oben: y levantará un acta. por. 
triplicado que será firmada por todos sus miembros y por el“ contratista, 
Un ejemplar del acta quedará en poder del contratista, otro en poder del 
Ingeniero Jefe y el tercero será enviado por medio de la Dirección de 5 
Obras Públicas al Ministerio del ramo para. su E en el Diario. 
Oficial. E 
Junto con este último cla se acompañará: una reseña hisiéra 
completa de la naturaleza, importancia. costo, medios de ejecución de las 
obras, dificultades principales presentadas en el curso de los trabajos y. 
forma en que se han vencido y; en pliego separado, las observaciones so. 
bre el cumplimiento que el contratista haya dado al contrato. : 
Art. 82 (78). Si del reconocimiento que haga la comisión resulta que E 

los trabajos no están ejecutados en conformidad a los planos y reglas del + 
arte o que hay defectos en los materiales o si quedan trabajos por ejecutar, 
como, por ejemplo, limpia de fosos, peinado de chaflanes, conclusión de 
obras, ete., ete., cuyo valor sea superior al 1% del monto del contrato, la. 
comisión no recibirá la obra y presentará al Gobierno, por intermedio de: 
la Dirección de Obras Públicas, un juforme detallado, indicando las obras 
que quedan por hacer y los defectos que hay que reparar. El contratista 
no podrá excusar su responsabilidad por trabajos que se encuentren de-- 
fectuosos o negarse a reconsbruirlos so pretexto de haber sido acéptados. 
por el a Fiscal. ] A 
Art. 83 (19). Cuando los defectos a que se nd él articulo anterior. 

no afecten a la solidez de la obra y puedan ser remediados facilmente, des 
pués de su recepción provisional, la comisión procederá a efectuarla con 
las reservas a que hiaya lugar. Jin este caso, el plazo de garantía podrá 
ser aumentado por el Gobierno en un: tiempo igual al que se oa: en. 
reparar los defectos. as e 
Quedará a opción del contratista ejecutar estas obras o reparaciones. 

eu un plazo breve que señalará la Administración, manteniéndose mien-. 
tras tanto en suspenso la de7olución de las tres cuartas partes de las re 
tenciones o el descuento de su valor a los precios formado de acuerdo. con 
el art. 57 aumentandos en un ciento por ciento. E a 
Art. 84 (80). La recepción de los rieles y accesorios y en general de 
todas las obras, no se considerará hecha sino una vez realizada za pos 
provisional del ferrocarril. | dt ' 
Art. 85 (81). Si después de hecha la recepcion provisional, se ve que. 

los trabajos están ejecutados sin defecto alguno y en conformidad a los pla- 
nos, especificaciones y reglas del arte, se devolverán al contratista las tres 
| cuartas partes del valor de las retenciones. La cuarta parte restante que 
- dará en depósito hasta la recepción definitiva. | E 
- Art. 86 (82). La recepción definitiva se hará en la misma a y con. 
las mismas solemnidades que la provisoria. después de trascurrido el plazo 
de garantía oficial, que será de un año a partir de la fecha de la recepción 
provisional. Este plazo es sin perjuicio del plazo de garantía ordinaria de 


diez años; establecida para toda obra pon E artículo 9 003, inciso 3.2 A 1 
o Civil. x 
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E que cumplidas estas formalidades, se devuelvan al contratista la SONEO 
, que servía de garantía y el saldo de las retenciones. 

: Art. 88 (84). El contratista cuyo contrato fuere liquidado con cargos 
antes de la terminación de las obras, quedará suspendido por el término de 
seis meses como contratista de obras públicas y en ningún tiempo podrá 
concurrir a nuevas licitaciones para la ejecución de la misma obra. 


STR 


AA 


EFI 


Ley de Policía de ferrocarriles 


mu Y e ¿A 


Santiagó, Agosto 6 de 1862.-—Por cuanto E O Nacional ha 
S precutido y aprobado el siguiente Proyecto de ley 


TíiruLo a 


E Artículo p q “Los ferrocarriles construidos por el Estado o a virtud de 
- concesión O autorización de éste, están sugetos a las prescripciones legales 
¿relativas a los caminos públicos en todo lo que no contraríen directamen- 
te los derechos que al empresario o empresarios que los hubieren cons- 
- truído correspondan, en conformidad a la ley que autorizó la construcción, 
E Art. 2.2 Los ferrocarriles, como vías públicas, gozam de las servidum:- 
bres establecidas por la ley sobre los fundos colindantes, sea para las 
obras o trabajos de construcción, reparación o conservación de la vía y 
sus dependencias, sea para mantener expedito y libre el tránsito por 
ella. | 
20 Art, 3.2 Es prohibido introducirse o estacionarse en la vía de un fe- 
'rrocarril, ocuparla con animales, depósito de carga o cualesquiera otros 
objetos, o embarazar de cualquiera otra manera, el libre tránsito de los 
trenes, : 
Art, 4. En los terrenos colindantes con un ferrocarril y a menos dis- 
tancia de veinte metros de la vía, no es permitido: 

1.2 Abrir zanjas, hacer excavaciones, explotar canteras o minas, hacer 
- represas, estanques O pozos o cualquiera otra obra de la misma clase que 
pueda perjudicar a la solidez de la vía; 
2.2 Construir edificios de paja o de otra imateria combustible, si el fe- 
E rrocarril fuese servido por locomotivas; 
: 


3.2 Hacer depósitos o acopios de materias inflamables o combustibles. 


| Art. 5.0 Es igualmente prohibido a menos de cinco metros de distan- 
cia de la vía férrea; 

1.2 Construir edificios o fachadas u otras obras elevadas de más de 5 

z _metros del alto, sobre los muros o cierros; 

-2.0 Dar-a los muros o cierros que se construyan salida sobre la vía. 
Podrá; sin».embargo, abrirse salidas con permiso de la autoridad en los 
o que el ferrocarril partiere; 

-3.2 Hacer depósito o acopios de frutos, materiales de construcción o 
> enalesquiera otros objetos. 

AN Art. 6.2 Tampoco se podrá: 

1.9 Construir muros o cierros a menos de dos metros de distancia de 
Ja vía. En ningún caso los cierros podrán construirse de materias infla- 
mE": o combustibles; 

E 2. , ear plantaciones de árboles a menos de doce metros; 
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3 Ejercer el derecho de cortar los árboles plantados a esa distancia : 
sin permiso de la autoridad gubernativa del departamento, concedido con 
previa audiencia de la empresa. Lo mismo se observará para la corta de 
los árboles situados a menor distancia que existieren al hevape de conE= | 
truirse el ferrocarril. A 

Art. 7.2 E demás «plantaciones y cualquiera otra operación del culo 


ada que les pezcan los desagúes del camino, cieguen las zanjas 0 El 
muevan tierra de los terraplenes. 3 
' Art. 8% Los edificios, explotación de minas, represas, POZOS, estan 
ques, o cierros y demás obras que se prohiben por los artículos 
4.9, 5.9 y 6. que exlstieren a menor distancia de la expresada en dichos 


artículos, al tiempo de construirse un ferrocarril, se sujetarán a expropia- 
ción forzada si la oa Eos ubiaa lo solicriare para consullar la de: 


prohibido restablecer lbhos edificios, represas, estanques y demas obras | 
si se destruyeren y no podrán ejecutarse en ellas otros trabajos que los ne- 
cesarios para mantenerlos en el mismo estado que £ tenían al tiempo de 18 
construcción del camino. 
Art. 9.2 No obsta lo dispuesto en los artículos 4% y 5.% E j 
1.2 Al depósito de materias no inflamables si girando el ferrocarril. 
sobre terraplenes no excediere.a la altura de éstos; Al 
2.2 Al depósito de acopio temporal o transitorio de materiales u ob- 
jetos destinados a emplearse inmediatamente en construcciones o en culti- 
vo o al depósito o acopio de frutos de la cosecha, mientras esta se practica. 
Si los frutos o materiales acopiados o depositados de que habla este 
artículo, se incendiaren por consecuencia del servicio del ferrocarril, la em- 
presa no es obligada a indemnización. 
Art. 10. Podrá autorizarse los depósitos o acopios a menos distancia 
de cinco metros de la vía, a virtud de resolución del Gobernador depar- 
tamental expedida con audiencia de la empresa, por un tiempo que dicho 
Gobernador fijará, siempre que no resultare peligro ni embarazo al ser- 
vicio del ferrocarril: más, en ningún caso, los do materias inflamables. 
Art. 11. Los que contraviniendo. a lo prescrito en los artículos 4.9, 
2,62 y 7.2 ejecutaren los trabajos, construcciones, plantaciones y demás 
a que en dichos artículos se enumeran, sufrirán una mutla de cinco a 
cien pesos, y serán además obligados a destruir lo hecho y a restablecer el 
suelo al mismo estado que tenía. La misma multa se aplicará a los. que 
contravinieren a lo dispuesto en el artículo 3.0 | A 
Si en el término perentorio que señalare el Gobernador depattanidas 
tal ante quien deba entablarse la queja, no se hubiere destruído la obra 
coustruída o restablecido el terreno a su estado anterior, podrá la empres 
autorizada por el mismo Gobernador, proceder a ejecutar los trabajos d 
cuenta del propietario del terreno. La cuenta del costo avisada por 1 
autoridad, tendrá el carácter de documento ejecutivo para exigir el pag: 
Queda, además, el que hubiere contravenido a los artículos citado: 
responsable por todos los daños que de la contravención pudieran segu 
se a la Empresa. | | 
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ANA 12 La distancia de que se habla en los artículos 4.0, 5. oy 6." se 
| dira horizontalmente desde el medio del foso-o zanja del camino, y a 
falta de ésta, desde una línea que corra paralela y a metro y medio de 
: - distancia del riel exterior. 
E Art. 13. Las distancias fijadas en conformidad del artículo que pre: 
edo, podrán disminuirse a solicitud de los propietarios siempre que, aten- 
dida la naturaleza del suelo por que corre el ferrocarril, las construccio- 
“nes, acopios y demás trabajos p"ohibidos, no perjudiquen a la seguridad 
del camino ni al libre tránsito. El Gobernador departamental, ante quien 
debe hacerse esa solicitud, no podrá acceder a ella sin audiencia de la 
- Emprera. | | | 
Art. 14. Las empresas de ferrocarriles estarán piernas a cerrar a 
su costa la vía por uno y otro lado. 
- El Presidente de la Reoública, oyendo a la respectiva Empresa, de- 
terminará la clase de cierro que debe emplearse en cada camino o en 
Mis. sección de él, y fijará el plazo en que deberá llevarse a efecto el ce- 
- rramiento. 
Art. 15. Podrán exceptuarse del cierro aquellas partes del camino 
que no lo exijan, atendidas las circunstancias del suelo por que giran, o la 
- clase de construcción que se hubiere empleado. Esta excepción sólo podrá 
- concederse con acuerdo del Consejo de Estado. 
Art. 16. Eu todos los puntos en que los ferrocarriles cruzaren a ni- 
el los caminos públicos, se establecerán en éstos barreras que deberán 
? - cerrarse con la debida anticipación al tránsito de cada tren. En los demás 
casos en que el ferrocarril cortare caminos públicos, será obligada la em- 
presa constructora a dejar expedito el tráfico por ellos. 
La obligación de establecer barreras a que se refiere este ar tículo, sólo 
se aplicará a los caminos carreteros. 
y Art. 17. Cuando un ferrocarril atravesare ríos vavegables, deberá 
construirse de manera que no embarace ni entorpezca la navegación. 
Si hubiere de atravesar otra clase de ríos, esteros o canales de riego, 
deberán ejecutarse las obras de manera que no se perjudique al uso de 
las aguas. 
Art. 18. El ¿ntendente de la provincia respectiva podrá compeler a 
la Empresa a que cumpla lo prescrito en los cuatro artículos precedentes, 
con una multa de cincuenta a trescientos pesos. Si requerida por el Inten- 
dente, no ejecutare los trabajos necesarios en el tiempo que se le señalare, 
podrá ser compelida con multa doble, sin o del peE9e de aquella en 
que hubiere incurrido. +: se 
Art. 19. Cuando un ferrocarril nado Hubiore de ser atravesado 
por un canal de riego, no podrá ejecutarse la obra sin intervención del 
Intendente de la provincia y en la forma y con las seguridades que éste 
E determine, oído previamente el parecer de Ingenieros. 
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De la explotación de los ferrocarriles | 


he 


Art, 20. “Poda empresa de ferrocarriles, antes sde poner al servscio sel : 
público cualquiera parte del camino construido, dará aviso al Intendente 
de la provincia respectiva, para que, si lo creyere oportuno, haga 1 practicar : 
un reconocimiento por ingenieros (1). | a 

Art. 21. Es obligación de toda empresa de ferrocarriles: 24 

1.2 Mantener en buen estado de servicio la vía del camino y sus de- 
pendencias, de manera que la circulación sea siempre fácil y segura; > 

-2.0 Proveerla de todos los elementos necesarios para hacer el 0 
de transporte en proporción a la actividad ordinaria de las comunicaciones 
entre los diversos pueblos que ligare;. 

3.2 Mantener guarda-vías en los cambios y cruzamientos de vías y en” 
los puntos en que hubiera barreras. : 3 

Art. 22. El Presidente de la República podrá hacer inspeccionar la 
vía de los ferrocarriles siempre que lo creyere conveniente, y los Inten- , 
dentes cuyas provincias atravesare, lo inspeccionarán anualmente en la 
parte que les corresponda, para asegurar el cumplimiento de las obliga- 
ciones impuestas por el artículo anterior. En caso de faltarse a ellas, los 
inspectores nombrados por el Prestdente de la República o los Intenden- 
tes, requerirán a la Empresa para que cumpla, y darán cuenta al 1 
dente de la República del resultado del requerimiento. | ñ 

S1 el defecto representado por los inspectores o por el Intendente que > 
la Empresa no hubiere corregido, diere origen a accidentes, la Lap : 
no podrá eximirse de responsabilidad alegando caso fortuito. > 

Art. 23. La 1 inspección de que habla el artículo anterior, y. con. el 
mismo objeto, practicarán los Intendentes siempre que a virtud de accl- 
dentes o de otras causas, la vía se cortare o sufriere daño que impida. a 
tráfico. 

Art. 24. De cualquiera interrupción que la comunicación de un te. 
rrocarril experimente, se dará aviso al Intendente de la provincia en que 
la Empresa tiene su domicilio, Cuando la interrupción procediese de 
daño cuya reparación exija más de quince días, la Empresa, al dar el ayi 
so, señalará el término dentro del cual se propone restablecer la comuni: | 
cación. 

- Art. 25. Transcurrido ese término sin que se haya: restablecido la 
línea, el Intendente exigirá que la Empresa le justifique que tiene los 
fondos necesarios para la reparación, y, oído el pus de dos e 
fijará el tiempo en que debe ejecutarse. z 

Art. 26. Si en ese tiempo no se restableciere la comunicación el tal | 
tendente aplicará a la empresa una multa de mil a cinco mil pesos, y tran 
mitirá los antecedentes al Gobierno pa qee o las e que tu 
ren del caso. : | 


> 


qe EA 


e 


(1) El decreto 11921, lalo 12 de 1905, coles la ción de que los conce: 
cionarios de ferrocarriles pondrán en conocimiento del Intendente la fecha de inicia: 
sión de los trabajos, y la terminación y entrega al tráfico de las. líneas. Sa 
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También tranemitirá los antecedentes al Gobierno si la empresa no 
justificare que tiene los fondos que la reparación exige, o no se confor- 
mare con el término que el Intendente hubiere señalado. 

Art. 27. Sla los quince días de recibidos los antecedentes, la empre- 
sa no se presentare al Gobiérno proponiéndole el restablecimiento de la 
línea y rindiendo fianza por el tercio del valor del presupuesto de las obras 


necesarias, de llevarlo a efecto en el término que el mismo Gobierno fijare, 


oido el parecer de los ingenieros, se mandará admitir propuestas para la 


reparación, dando al subastador derecho para cubrirse de las costas de la 


obra y del interés del diez por ciento de los capitales que invierta, con los 
productos del tráfico, deducidos solamente los gastos necesarios del servicio. 
El subastador que hiciere las reparaciones podrá nombrar un inter- 


“—ventor en la admivbistración de la línea. 


Y MA 


ANA 


1 


e! 
e 


> 
e 


de nos los trenes. 


Art. 28. Se adoptará también este procedimiento si por cualquier ac- 


—cidente se destruyere o perdiere gran parte del material destinado a la 


explotación del camino, y la empresa no justificare en un término que el 


Gobierno señalará, que tiene los fondos necesarios para reponer el mate- 
tal destruído o perdido. 


Para la reposición del material, el Gobierno fijará a la empresa el 
plazo que, oído el parecer de ingenieros, se repute bastante. Podrá también 
exigirle una fianza igual al tercio del valor del costo del material para ase- 


- gurar la reposición de éste en el plazo señalado. 


Art. 29. Las máquinas y carros destinados a la explotación de un fe- 
rrocarri), serán reconocidos por una comisión de ingenieros, nombrada por 


“el Intendente de la provincia respectiva, antes de ponerse en servicio. 


Al mismo reconocimiento se someterán las máquinas o carros que 


por accidentes o alguna otra causa, se hubieren inutilizado, y que después 
de reparadas se tratare de volver al servicio de la línea. 


Las máquinas o carros que esa comisión declarare en mal estado o 
que no pueden emplearse sin verdadero peligro para el tráfico, serán' 
excluidas. 

Art. 30. El Gobierno hará reconocer anualmente todo el material de 


explotación de nua empresa de ferrocarriles y hará excluir del servicio las 
: máquinas o carros que no ofrecieren la debida seguridad. 


Art. 31. Cuando dos o mas ferrocarriles construídos por diferentes 


empresas se unan en un mismo pueblo o estación, los trenes de cualquiera 
de €llas, podrán traficar por la vía que pertenece a la otra, pagando el 
peaje que fijaren por convenio mutuo. Si no pudieren ponerse de acuerdo 


acerca del peaje, el Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo 


de Estado, fijará el que deba cobrarse. 


El tráfico de los trenes de cualquiera de las empresas, no podrá per- 


_judicar al tráfico de los de la empresa que ha construído la vía. 


Art. 32. Las empresas de ferrocarriles son obligadas a establecer y 


mantener corrientes, telégrafos eléctricos en toda la extensión del camino 
para el servicio de sus líneas. El Presidente de la República, de acuerdo 
con el Consejo de Estado, designará para cada línea la época en que deban 
establecerse los telégrafos. 


Art. 33. Los trenes deberán partir a la hora que la empresa k ubiere 
lijado en eus anuncios. Il reloj de la estación panda! regulará la marcha 
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Art. 34. Los trenes, según su 1 clase, deberán seguir en su marcha, la : 
velocidad y el itinerario que la empresa hubiere fijado de antemano. Si. 
por consecuencia de accidentes o por evitar peligros se alterare esa marcha, 
el conductor del tren deberá justificar el hecho, levantando un acta en que 
firmarán a lo menos tres pasajeros. La falta de esta justificación EOS 
a la empresa responsable de la alteración. , 

Art. 39. La empresa deberá poner en conocimiento del ob | 

1.2 Las medidas especiales de precaución y seguridad que adoptarse 
para el giro de los trenes en las partes del camino de fuerte pendiente 0 de: 
curvas de corto radio o en los túneles; e E 

2.2 El máximum de velocidad con que das los trenes de pasa A 
jeros y los de mercaderías en las diversas secciones de la línea; O 

3.0 El tiempo que ha de emplearse en cada viaje. o ES 

Si el Presidente de la República encontrare que las deteriora] 
de la empresa sobre estoz puntos no consultan la debida seguridad de 
tráfico, podrá prescribir las que deben observarse. SS 

Art. 36. También deberá poner la empresa en conocimiento del Go- 
bierno la composición que se propone dar a los trenes, especificando el 
máximum de carros que han de formarla y la proporción en que cb de 
figurar los provistos de freno. : ' A 

Si en esta medida no se consultare la: debida seguridad del tráfico, el ES 
Gobierno preseribirá lo que debe observarse. q 

Art. 37. El orden de servicio, las hora= de partida y el itinerario que: dl 
deben seguir los trenes que la empresa hubiere fijado, no podrán varlarse 
sino ocho días después de haberlo anunciado al público y comunicándolo 3 
al Intendente de la provincia. 

Art. 38. La empresa es responsable, como toda empresa dos L 
prestar el servicio de transporte, de los daños y perjuicios procedentes de 
los actos u omisiones relativos al servicio, causados por los admivistrado 
res y demás empleados en la explotación del camino, Esta responsabilidad. 
pesará sobre el listado si la explotación se hiciere por él o de su cuenta 

Lo dispuesto en este ar iso se entenderá sin perjuicio de la respon 
sabilidad stem de los administradores o empleados. : 

Art. 39. Jól servicio de transporte de personas o mercaderías hech 
por ferrocarriles, se sujetará a los principios legales relativos al contrate 
de transporte en “toda lo que no sean incompatibles con la especialidad del. 
medio de conducción empleado. En conformidad a ellos se determinarán E 
los derechos, obligaciones y responsabilidad de la empresa. ; 

Art. 40. Podrá sin. embar;.o toda empresa fijar de un: modo: general. 
las condiciones con que presta el servicio. de transporte ya ellas deberán. 
conformarse los que con la empresa contrataren. Pero si las. condicione: 
fijadas fueren contrarias a los principios generales que dominan el contrato 
de transporte o sujeraren la conducción a restricciones y embarazos qu 
perjudiquen a la conveniencia pública, el Gobierno podrá requerir a le 
empresa para que las modifique o modificarlas por ef, en caso de negars 
a ello la empresa, o de no hacerlo en el término que le señale. 

Art. 41. Toda empresa deberá ejecutar con regularidad y exnctitud, 
con el correspondiente cuidado, el transporte de las mercaderías y cule 
quiera otros A que se le confiaren. | - | 
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No podrá relusar el transporte de las mercaderías que hubiere recibi 
do para transportar, y cuyo flete se le hubiere pagado o asegurado debida- 
mente el pago, sino en. los casos que el reglamento de explotación expresa 
mente hubiere exceptuando de un modo general. 

3 Art 42. Cuando una a estabiecrere trenes que corran a dife- 


- Art; 43. Para los efectos del artículo precedente, se comprenderá bajo 
4 “la denominación de equipajes, los cofres, baúles, maletas, sacos de noche 
y en general los bultos que contengan objetos o prendas del uso personal 
de algún viajero. 

3 Art. 44. Bajo la denominación de encomiendas, se comprenderán los 

bultos sueltos que no excedan de doce kilógramos o una arroba de peso, y 
que no estén sujetos a declaración de su contenido, 

Art. 45. La responsabilidad de la empresa por las mercaderías, equi- : 
 pajes y demas objetos que se encargue de conducir, principia desde el 
- momento en que el empleado destinado a recibirlos, dé el respectivo docu- 
mento o resguardo al remitente o a quier: obra a su nombre. 

E. Art. 46. Eu toda estación o punto destinado a recibir carga, deberá 
= llevarse un registro en que se anote día a día los efectos que se entreguen 
para ser conducidos, especificando si la conducción ha de hacerse en trenes 
5 de gran velocidad o en los de mercaderías. 

En conformidad a ese registro, se darán los resguardos o documentos 
E de que habla en el artículo anterior. 

El orden en que se han entregado los efectos: en el lugar designado 
por la empresa para recibirlos, determinará el orden de preferencia para 
la conducción, salvo que el remitente o la persona que obra a su nombre 
Puitienga en la postergación. 

== Jól convenio previo de conducción no basta para dar preferencia. 
Art. 47. No obstante lo dispuesto en el artículo que precede, serán 
ends para la condu:“ción: ] 

1.2 Los frutos o provisiones destinados al consumo diario de las pobla- 
jones que el ferrocarril comunique; 

2. Los equipajes de los pasajeros, con tal que no excedan de veinti- 
cinco kilógramos o dos arrobas de peso, el que corresponda a cada persona 
los bultos de encomiendas; 

0 3:2 Los 2oIsinS O cargn para los a la autoridad gubernativa recla- 


= 


DS a re Elfinnto dictádo por el PR de la República, con acuerdo 
bre po de Estado Ia 198 objetos a que debe aplicarse la 


| Art 48. Todo remitente de eri deberá bacer declaración 
A de su número, peso, clase y calidad. 

La falsedad en esta declaración exime a la empresa de toda respon- 
e bilidad, 

0 Art. 49. La empresa no onde: de los objetos que lleven consigo 
Jos pasajeros. Tampoco responde por las joyas, pedrerías, dinero, billetes 
de banco, títulos de la deuda pública o hipotecarios u otros documentos 


de ala misma clase que se eontuvieren en un equipaje que se hubiere 
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entregado para conducir, si no se ¡nabifeslaren especial y: determinadas 
mente. : S 
Art. 50. La tarifa que una empresa de ferrocarril por sí o con inter- 
vención del Gobierno fijare, según los casos , deberá aplicarla generalmen: 
te a todos los que se sirven del ferrocarril, sin que pusdn AREdE do 
excepción. 
Art. 51. Cuando la ley que autorizó la construcción de un torroca nl 
no hubiere determinado el tiempo que debe permanecer en vigor la tarifa 
v la anticipación con que deba anunciarse su variación cuando la hubiere, 
se entenderá que la tarifa de mercaderías debe regir un año a lo menos y 
seis meses la de pasajeros, y que las variaciones deberán anunciarse con 
60 días de anticipación. E 
Art. 52. Toda empresa podrá, sin RAS reducir los precios LS ta- 
rifa en favor de los remitentes que acepten plazos mas largos que los fija- 
dos para la conducción por trenes de pequeña velocidad, o de los que se 
obliguen a proporcionar un mínimum de toneladas de carga. Mas, la con- 
cesión hecha a uno o muchos remitentes será extensiva a todos los que la 
pidan, sujetándose a iguales condiciones. | 
Art: D3. Toda empresa de ferrocarril es obligada a conducir gratuita: 
mente: | | 3 
1.0 Las valijas de la correspondencia que gire por los correos; | 
2.2 El empleado que la oficina respectiva creyi ere cp encargar 
de la conducción de la valija; 0 
3.2 Los estafeteros que la renta de correos crey ere conveniente esta 
a en las líneas de ferrocarriles; E 0 
4.2 Los funciobarios O empleados a quienes el Gobierno comisionare 
para la inspección y reconocimiento de la liuea o del material de .expl - 
tación; 
5.2 Los funcionarioa judiciales que hieren a practicar e 
sobre delitos cometidos en las estaciones o los trenes, o. a recoger informe | 
ciones sobre accidentes ocurridos en la línea. | a 
Art. 54. Conducirán por la mitad del pasaje estable para toda 
pasajero, a las tropas pertenecientes al ejército o alas fuerzas. de pa 
que fueran en comisión del servicio. | 
Art. 55. Deberán conducir por la mitad del A de ta las armas 
o pertrechos de guerra o demas elementos destinados al servicio milita 
Art. 56. No se admitirá en los trenes a ningún individuo en estado de 
ebriedad, ni en los trenes de pasajeros será permitido llevar armas 19 
das, ni pólvora ni otras materias que puedan causar explosión. 
Art. 57. Los objetos olvidados en los carros. o salas de espera, los que 
hubieren caído a la vía al paso de los trenes y todos aquellos cuyo dueño, 
remitente o consignatario se ignore, se mantendrán por la empresa. end 
pósito, llevándose de todos ellos un registro especial con xQuenóS del dí | 
y lugar en que se encontraron y sus principales señas as 
| La existencia de dichos objetos se avisará por tres. veces en el perió: 
dico oficial, con treinta días de intervalo. Si transcurrido un año despu 
de publicado el útimo aviso, nadie se presentare a reclamarlos,“se pondr 
a disposición del Intendente de la provincia respectiva. para que proceda 
a enajenarlos en subasta o martillo, con intervención del mismo Intendente 
o de la poa comisionare. 4 producto de la venta se: apar al 
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establecimiento de beneficencia que el Presidente de la República designe. 
Si los objetos olvidados estuvieren sujetos a fácil corrupción o dete- 
- rioro, se procederá inmediatamente a su enajenación, y su producto ze 
conservará para darle la aplicacion prevenida en este artículo. 
3 Art. 58. Todo conductor de trenes llevará un registro en el que ano- 
'tará todas las incidencias que ocurran durante el viaje, sea respecto de los 
| biendo: que van en el tren, sea respecto de los guarda vías o celadores 
A - del camino, sea respecto de los mismos pasajeros. Este registro hará fe 
acerca de lo ocurrido en el' viaje, salvo prueba en contrario. | 
| Art. 59. En toda estación se llevará un registro foliado en que cada 
pasajero podrá consignar sus reclamaciones contra el servicio o contra los 
empleados de la empresa. Jl jefe de estación pasará al fin de cada mes, 
uva copia de este registro al Intendente de la provincia. 

Art. 60. De todo accidente que pueda comprometer la seguridad de 
los trenes o poner en peligro a los pasajeros, se dará parte al Intendente o 
E: Gobernador por el jefe de la estación respectiva. 

8 Art. 61. El reglamento que la empresa dictare para el servicio de eXx- 
-—plotación del camino, deberá elevarlo al Gobierno antes de ponerlo en eje- 
"cución. Si dentro de los quince días siguientes a su remisión, el Presidente 
dela República no hiciere reparos al Reglamento, se llevará a efecto en 
todas sus partes; si las hiciere, deberá suspender hasta que se modifique o 
7 CULTA. 
Es Art. 62. En el caso de conmoción nienor o de invasión extranjera, 
el Gobierno podrá tomar de su cuenta el uso de los ferrocarriles, abonando 
ala empresa la cantidad que correspondiere, tomando por base para el 
avalúo, el término medio de lo qa hubiere producido el camino, durante 
Jos últimos seis meses. 


et 


EE, 


DA 
A 
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De los delitos (0) faltas contra la seguridad del tráfico de los 
: Ferrocarriles 
e Arts. 63 a 718.—Derogados por el C. Penal. 
2 Art. 76. El conductor de trenes responde de la seguridad de la marcha 
y tiene derecho a requerir de todos los que se encontraren en ellos, la cb- 
-—servancia de los reglamentos respectivos. ? 
Podrá hacer salir de los carros a cualquiera que perturbare el órden, 
5 conformidad a lo que disponga el reglamento de que habla el artícu- 

o 8l. 

20 Art. 711. Si durante el viaje se cometiere algún delito, podrá tomar 
las medidas necesarias para asegurar la persona del delincuente, hasta lle- 
ES gar a la estación mas próxima, en donde lo pondrá sin demora a disposl- 
ción del juez respectivo con un parte detallado del hecho, especificando las 

pesonas que lo presenciaron o que de él tuvieron conocimiento. 

Art. 18. El jefe de estación ejerce, dentro del recinto de ella, las 
mismas facultades que el conductor de trenes, cuando éstos van en marcha. 
e Art. 79. Tanto los jefes de estaciones, como los conductores de tre- 
nes y los demás empleados encargados de velar por la seguridad del tráfi- 
ES tienen derecho de requerir el auxilio de la autoridad y de los agentes 


Z 
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instancia o subdelegado, a 0 contraventores, 
o 


cuatro a cuarenta pesos de ola, sin perjuicio de la que rei cOn a 
los actos que hubieren ejecutado contra el o de estación, a 
ro que los aa dc E | 


e de cien pesos. : 
Art. 82. La declaración jurada del empleado, encargado de velar 01 


salio e en contrario. z 

Art. 83. El Presidente de la o paar pombter Sea E 
yere necesario, en cada camino de fierro o en los puntos de más tráfico de 
ellos, un empleado que vigile por el exacto cumplimiento de las obligacio 
nes impuestas a toda empresa. para la seguridad y ula del cn 


gar y Perro las faltas que contra la seguridad del tráfico y orden. 
rior se cometieren en las estaciones o en los trenes. 

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a hión aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y lléveze a efecto como e de la 
Kepública-JosÉ Josquis P£xrez.— Manuel Antonto Ian 


E 


INSTALACIONES ELECTRICAS 


Ley sobre la materia 


Santiago, 4 de Agosto de 1904.—Ley 1 665.—Por cuanto, etc. . 

Artículo 1. La concesión de permisos para la instalación de empre- 
sas eléctricas destinadas al servicio del público, y la autorización para ocu: 
par los bienes nacionales o fiscales con líneas eléctricas de cualquiera espe- 
cie, corresponderá al Presidente de la República. (Por decreto número 
2.288, Octubre 27 de 1913, del Ministerio del Interior, se declara que en 
lo sucesivo las concesiones para construir ferrocarriles eléctricos inter- 
urbanos se darán por el Ministerio de Ferrocarriles en conformidad a las 
a BEBO ciones de la ley y del reglamento sobre instalaciones eléctricas). 

ES Alla misma autoridad corresponderá la vigilancia de las empresas y 
Moca eléctricas en lo que respecta a las condiciones de- seguridad que de- 
ben ofrecer su instalación y funcionamiento. 

Art. 2.2 Los permisos para instalaciones eléctricas subterráneas podrán 
otorgarse por un plazo de veinte años; y, para instalaciones eléctricas 
aéreas, no podrán exceder de diez años. 

Art. 3.2 En las ciudades de Santiago y Valparaíso y en las demás en 
que hubiere tranvías eléctricos, las líneas elsobricas de teléfonos, de alum- 
brado y demás que tengan por objeto la distribución de fuerza o energía 
¡eléctrica, se canalizarán subterráneamente dentro del recinto que fije el 


La canalización de E líneas existentes se efectuará en el término de 

Ss cuatro años. 

3 Se exceptúan de estas disposiciones las líneas destinadas exclusiva- 

mente al servicio de tranvías. 

Art, 4.2 Dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha de la 

23 promulgación de esta ley, las empresas de tranvías eléctricos colocarán en 
z p9Jos los carros que empleen para el tráfico trompas o rejas salvavidas, 

conforme a las indicaciones que al respecto se prescriban en el reglamento 

a -que se refiere el artículo siguiente. 

2 Art. 5. Jol Presidente de la República dictará reglamentos en que se 

determinen las condiciones a que deben sujetarse las instalaciones y fun- 
cionamiento de los servicios eléctricos a que la presente ley se refiere. 

Y por cuanto, etc.—(GERMÁN Riesco, —M. E. Ballesteros. 


Reglamento 


; Núm: 4 896. —Santiago, 14 de Diciembre de 1904. Ho acordado y 
lecreto: 
> pafuchase el a Reglamento General concerniente a la conce- 
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cia de empresas y líneas eléctricas, respecto. a las condiciones de seguri 
dad que deben ofrecer su intalación y funcionamiento. E 
Artículo 1. Quedan sometidas a las Pd del presente Re- 
glamento: | 0 
a) Las empresas de servicio público,  dsbladad a la producción de 
energía eléctrica para uso de alumbrado, tracción o cualquiera otros; 
%) Las instaciones de energía eléctrica de uso privado y sus líneas 
de transmisión, en cuanto puedan relacionarse con la seguridad del na 
- blico; y 
c) Las líneas telegráficas, telefónicas u otras anio de corrientes 
débiles, en cuanto directa o indirectamente se hallen en el caso del i Inciso 
anterior. 


Tirvto E 


Concesiones ES permisos y pcs po 
Art. 22 Toda olftad de permiso para iustalación de empresas 
eléctricas destinadas al servicio público, o de líneas eléctricas que atravie 
sen sitios que no sean de uso privado, se presas al Ministerio del 
Interior. | O 
Am. 32-01 eidiioto deberá acompañar a. su presentación una me 
moria explicativa, suficientemente especificada, sobre la naturaleza de | a 
instalación, así como los planos generales y demás documentos necesarios 
para formar. juicio acerca de la obra. a 
Art. 4.0 El Presidente de la República, con alma de b ad 
Técnica de empresas e instalaciones eléctricas. de que trata el título VII, 
cor cederá o denegará el permiso solicitado, y fijará en el primer caso, las 
condiciones de la obra, señalando especialmente, si a ello hubiere lugar, 
las partes en que las líneas deban. canalizarse subterráneamente. 
Art. 9.2 En la solicitud de concesión se expresará el plazo en a 
comenzarán los trabajos y aquel en que, se iniciará la explotación del ser- 
vicio proyectado. 7 
Al conceder el permiso el Presidente de de epiblica podrá ampliar 
o o estos po 


regir desde la fecha de la autorización, y en cazo de o el President 
de la República podrá dejar sin efecto el permiso... 19 Pi 
Art. 7.2 Por motivos justificados, la: inisma autoridad. podrá suspen 
der o prorrogar los plazos antedichos. - 
Art, 8.2 Antes de Iniciarse los trabajos, él concesionario la presen= 
tar a la Inspección Técnica, en ejemplares duplicados, los dibujos y espe- 
cificaciones de detalles complementarios de los A acompañados 7 
la solicitud de concesión. | : 
Art. 9.2 Durante la ejecución de los trabajos no se podrá introducir 3 

en la instalación modificaciones. sustanciales de carácter técnico sin Pee o: 
acuerdo de la Inspección. | Es 3 


clo, se rodeada a la usb definitiva de e misma, en presencia. de un 
| delegado de la a | E 
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Los resultados se consignarán en una acta firmada por éste y el re- 
preen de la Empresa. 
qe Art. 11. Las empresas de que trata el artículo 1.2 deberán verificar 
73 en los períodos que fije la Inspección, y además siempre que ésta lo con- 
- sidere necesario, el estado de su instalación. 
E El resultado del examen se consignará en un registro de la Inspección 
que se llevará con este objeto. 
ns Art. 12. Las mismas empresas deberán dar aviso a la Inspección de 
e todo cambio o alteración sustancial que se proponga introducir en el sis- 
tema de sus instalaciones durante el curso de. explotación o su funciona- 
miento. | 
E Art. 13. De un modo general, durante la explotación o funcionamien- 
to de las instalaciones eléctricas, la empresa respectiva queda obligada a 
S opta las precauciones necesarias para garantir la seguridad de las per- 
“sonas y de la propiedad, a mas de ceñirse a las prescripciones técnicas de 
seguridad especificadas en el presente Reglamento. - 
Art. 14. Los empresarios de instalaciones eléctricas comprendidas en 
Jas prescripciones de este Reglamento quedan obligados a suministrar a la 
Inspección, para los fines que indica el artículo 85, título VII, los datos 
concernientes a todo accidente de carácter grave que, por causa de esas 
E Instalaciones, puedan ocurrir a los operarios o al público, 
Art. 15. Cuando en el recorrido de un proyecto de instalación existan 
“ya otros conductores eléctricos, deberán adoptarse, en prevención de acci- 
“dentes por causa de la multiplicidad de conductores, no sólo las prescrip- 
ciones de seguridad consignadas en este Reglamento, sino tambien las 
especiales que en cada caso juzgue indispensable adoptar la Inspección. 


Voy 


EN 
Y» 
Le 


e 


AN | | ¿Trroro 11 


Estaciones generadoras y receptoras de energía eléctrica 


e 

> Art 16. Las salas de máquinas deben cumplir con las siguientes 
a npcones: 

ze a) Ser de construcción incombustible; y 

0 0) Tener fijados en lugar visible: 

E 1,2 El reglamento especial del servicio de la Das: 


2 El plano diagramático de las conexiones principales de máqui- 
nas, tableros, cables y demás accesorios de importancia; 
S 3.9 Las instrucciones para los primeros cuidados que deben prestarse 
y las personas víctimas de accidentes eléctricas. 
Art. 17. Los dinamos y motores se sujetarán a las prescripciones 
siguientes 
a) Deben instalarse en lugar seco; 
b) Nunca se instalarán en. locales en que puedan producirse gases 
3 “inflamables, o en que la atmósfera pueda cargarse de pS o fibras 
—Aotantes combustibles; 
€) Deben montarse sobre un basamento eléctricamente aislado de tierra 
(por ejemplo, un marco de madera seca u otra materia aisladora) y rodearse 
de una alonso. de servicio también alslada; 


ón 
ag 
A 
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d) Cuando por el excesivo peso de la máquina u otras causas, el m 
taje no pueda hacerse sobre una base o ésta se pondrá. a tierr; k 
más eficazmente que se pueda; 
€) El circuito de excitación de las máquinas. de alta tensión aisla a 
del suelo, se considerará como parte de éstas últimas; y | sz 
| F) Los generadores y los motores eléctricos deben ser - construld 
de modo que mecánicamente puedan soportar sin peligro un aumento 
accidental de velocidad Y eléctricamente una elevación accidental. de. e 
sión. | : | 
Art. 18. Los tableros de ae odo Foto nl 
mentos de medida y demas accesorios, deben instalarse de manera que 
ofrezcan el menor peligro * eos de incendio y. ce accidentes a las pe 
sonas. | 
Art. 19. En las baterías de acumaladores se observarán las siguien e 
reglas: : ] 
a) Deben instalarse en locales bien doblados | 
b) Como único alumbrado artificial para dichos locales o em 
plearse lámparas candentes montadas en la forima que a el ar 
tículo 79; y | 
c) En las instalaciones de una tensión superior a doscientos cincue 
volts, las baterías de acumuladores se instalarán de modo que haya 
pasaje aislado al rededor de ellas y que el personal de servicio no. pued 
en caso alguno, quedar en contacto com dos puntos a una diferencia di 
potencial superior a doscientos cincuenta volts. 
Art. 20. Los transformadores rotatorios se sujetarán a las. prescri 
ciones establecidas en el artículo 16, relativo a la instalación de dinamos y | 
motores. SE e 
Los transformadores os O transformadores propiamente dicho 
deben instalarse únicamente al alcance del personal encargado de. su se 
vicio, y bajo las condiciones que en seguida se expresan: 
a) El aislamiento de cada uno de los circuitos respecto de los sue 
de la tierra, no bajará de cien meghoms medida en caliente (setenta ES tí 
grados mas o menos); de 
b) “Todas las partes accesibles de los iravsformadores deben. pon 
cuidadosamente a tierra; | 
c) Excepto en las estaciones o sub-estaciones, nunca e instal 8 
dentro de otros edificios, amenos de una autorización especial de la I 
pección. | 
d) La el ci de transformadores contra los muros de los editicic 
se ea en sOpRSiES que ofrezcau toda espauta de seguridad. | 


TíruLo III | 


Lineas de energía eléctrica : 
a dl; Disposiciones generales. —Art. 21. Bajo el ponla de Locas 
baja tensión (bajo potencial o bajo voltaje) comprende este Reglamento 


alimentadas por máquinas u otras fuentes de energía eléctrica, capaces 
producir una diferencia de potencial que no exceda de selscientos vol 
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sistema de corriente continua y de trescientos volts efectivos en el de co- 

rrientes alternas de frecuencias usadas en la práctica. 

hb Art. 22. El nombre de línea de alta tensión (alto potencial o alto vol- 

taje) comprende las que en uno u otro sistema excedan los respectivos 
límites indicados. 


E Art. 23. Por líneas aéreas se entenderán las sostenidas a cualquiera 
páltura del suelo, por medio de postes, torres, consolas u otro género de 
- soportes. 


; Art. 24. Por líneas subterráneas se entenderán las colocadas debajo 
del nivel del suelo, cualquiera que sea la disposición adoptada para su 
F aislamiento. 
E: Art. 25. ln las trasmisiones de energía eléctrica se permitirán, desde 
los puntos de generación hasta los de distribución, todos los voltajes o 
tensiones industrialmente manejables. 
Art. 26. En las instalaciones interiores de que trata el título VI se 
Autoriza, tratándose de corriente continua, sólo el empleo de tensiones que 
no excedan de doscientos cincuenta volts, entre cualquer conductor vivo 
Es la tierra, o de quinientos volts entre los dos conductores a mayor dife. 
[rencia de potencial entre sí. 
Tratándose de corrientes alternas, se autoriza en las mismas condicio' 
nes, solamente la mitad de los voltajes antes indicados. 
Art. 27. Las líneas aéreas se protejerán con el número de pararrayos 
acouados a su longitud, al servicio que prestan y a la frecuencia e inten- 
- sidad de las perturbaciones atmosféricas en la localidad. 
ETS 2. Prescripciones especia! les respecto de las líneas de energía eléctrica. 
-—Art. 28. En las líneas aéreas, tanto los soportes (poste, consolas, aisla- 
dores u otra suerte de apoyos) como los conductores, deben ser calculados 
e instalados tomando en cuenta coeficientes de seguridad que alejen todo 
- peligro de ruptura o caída de esos soportes y conductores, bajo la acción de 
los esfuerzos a que normal o accidentalmente puedan quedar sometidos. 
Art, 29. Los postes de madera deben prepararse, en la parte destinada 
quedar bajo tierra, de modo que resistan a la acción destructora de la 
humedad y se someterán periódicamente a una revisión minuciosa de su 
a j 
Art. 33. En los apoyos de ángulos, se debera las disposiciones 
_hecesarias para que el conductor, en caso de desprenderse del aislador, se 
detenga a cierta altura sobre el suelo. 
Art. 31. Las líneas no' podrán colocarse a menos de cinco metros 
sobre el nivel del suelo. 
a Art. 32. Toda línea aérea de energía SN debe estar sostenida 
por soportes o apoyos que no disten, salvo circunstancia motivada, mas de 
sesenta metros en alineación recta. Esta distancia se reducirá proporcio- 
ñ ralmente cuando la alineación no sea recta, o la línea haga ángulo con la 
horizontal en el punto de sostén. 
Art. 33. En cuanto sea posible se evitará colocar paralelamente en 
mismos postes, líneas de alta y baja tensión, y cuando esto sea inevi' 
le, se colocará la línea de alta tensión sobre la de baja tensión, y se 
Optarán las necesarias medidas de precaución para evitar contactos. 
Análoga posición se adoptará en los puntos de cruzamientos. 
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E 
$ 
Art. 34. Cuando un conductor aéreo atraviese la vía blas A 3 
ángulo que forme la línea con la dirección de la vía no bajará de sesenta E 
grados. 3 
Art. 35. En las líneas trasmisoras de energía eléctrica de alta tensión E: 
se adoptarán ademas las siguientes precauciones: | | 
| a) En los cruzamientos con las vías públicas los contas se apo= 
yarán de cada lado de la vía en sendos postes especialmente reforzados; 
b) La altura de suspensión de los alambres no será en estos cruza= 
mientos inferior a seis metros; | E 
e) Todos los postes o soportes se pintarán y marcarán de rojo, sin. a 
perjuicio de las indicaciones que, en gruesos caracteres se fijarán, para. 3 
advertir el peligro en los parajes habitados o frecuentados; 
d) En estos mismos parajes se fijarán en lugar visible las instruecio- 
_nes para los primeros cuidados que deben prestarse a las personas víctimas A 
de accidentes eléctricos. E 
Art. 36. En las distribuciones de energía eléctrica, por el sistema de , 

tres conductores aéreos, el neutral será desnudo y comunicado a tierra 
por lo menos cada doscientos metros. 1 

S 3.—Prescripciones especiales relativas a las líneas subterráneas. —- 
Art. 37. En las trasmisiones y distribuciones por el sistema de tres con= 
ductores se emplearán cables armados para los conductores vivos, salvo A 
autorización especial para otra clase de canalización subterránea. ES 
El neutral se colocará desnudo a tierra en toda su longitud y en tod 
la red se unirá directamente. al cuerpo de. 188 cajas metálicas de disminu- | 

ción. i 


Art. 38. Betas cajas deben ser - revisadas y ventiladas con la frecuen: 
cla necesaria para evitar la acumulación de gases explosivos en su interior. 
Art. 39. La red de conductores debe disponerse de tal manera que 
permita, para los efectos de las pruebas de aislamiento, desconectar las: 
instalaciones interiores (Título VI) y seccionar la canalización principal. E 
Art. 40. La resistencia absoluta de aislamiento de cada sección entre — 
los conductores aislados y la tierra, expresada en ohms, no será numéri- 
camente inferior por kilómetro, a cuatro veces el cuadrado de la ma 
grande diferencia de potencial que exista entre los conductores vivo 
expresada en volts. : 
Tíruo IV 


Prescripción de seguridad aplicables a la tracción eléctrica | 


S 1 Vis y conductores aéreos, —Art. 41. La explotación del servi 
cio de tranvías o de ferrocarriles eléctricos obliga al empresario a tomar, 
de acuerdo con la Inspección, todas las medidas de precaución sugeridas 
por la experiencia, a mas de las precauciones de ara general señalada 
enel presente Reglamento. 

Art. 42, Sustituído por número 6 321 de 18 de Diciembre de 1913 
(Véanse decretos complemenearios). 

Art. 43. La instalación de la red aérea del Mones se sujetará a 1 
siguientes prescripciones: A 

a) Para el diámetro o la sección de los conductores se tomará. 
cuenta lo prescrito en el artículo 28; : e 
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b) Dichos conductores quedarán aislados de tierra por un doble aisla- 
miento en serie. ln caso de usarse postes de madera, éstos se considera- 
rán como uno de los dos aislamientos; 
c) La red debe de poder deconectarse de los cables alimentadores y 
—subdividirse en secciones, de mcdo que en caso de incendio o de otro ac- 
-cidente, sea posible cortar la corriente de la sección respectiva. 

Art. 44. In los casos de vecindad inevitable de alambres telegráficos, 
telefónicos u otros, por encima del alambre. del trolley, de modo que haya 
peligro de contacto accidental entre este alambre y aquellos, las empresas 
de tracción eléctrica colocarán sobre sus líneas y mantendrán constante- 
mente en buen estado de servicio, bajo su- responsabilidad, en todo lugar 

donde sea ello necesario, el sistema de protección denominado de «guarda 
alambre». La instalación 1 manteniendo de esta forma de protección será 
-costeada por iguales partes entre las empresas concurrentes, sin perjuicio 
de las estipulaciones especiales que mediaren entre estas empresas. 
Art. 45. Los detalles de ejecución de este sistema quedan al arbitrio 

“de las empresas de tracción, debiendo éstas conformarse en todo caso a las : 

“siguientes reglas generales: 
a) Colocación de un alambre aislado de tierra, por encima y a con- 
=veniente distancia del conductor del trolley, y en secciones eléctricamente 
“separadas unas de otras, a lo sumo de doscientos metros de largo; 

b) Colocación de un alambre, como en el caso anterior, pero no al 
lado sino directamente unido al riel y de suficiente sección y conductibi- 
lidad para resistir a la corriente que accidentalmente quede expuesto a 
conducir; 

Cc) Como en el caso anterior, pero sin mas comunicación del alambre 
protector con los rieles que a traves del electro imán de un desconectador 
automático en el circuito del cable .alimentador, y de otra resistencia ex- 
'traordinaria, si fuere necesario; 

d) Cualquier combinación o modificación de los métodos anteriores, 
probada por la Inspección en vista de pruebas satisfactorias practicadas 
por la empresa respectiva. 

Art. 46. En principio queda prohibido el sistema de protección con- 
tra contactos accidentales del alambre del trolley con otros alambres, 
consistente en la colocación de redes por debajo de dichos conductores 
extraños. Su colocación será autorizada por la Inspección sólo en casos 
especiales. 
$ 2.—Material rodante.—Art. 47. Para los efectos de este Regla- 
mento, los carros del servicio público se dividirán en dos clases: carros 
motores y carros de remolque. 

Art. 48. Los carros motores deben cumplir con las siguientes con- 
diciones: 

4) Estar construídos de modo que no ofrezcan obstrucción a la vista 
sobre la vía, desde el puesto de servicio del maquinista; 

b) Estar dotados de un doble sistema “de frenos: uno de palanca de 
mano para el servicio ordinario, y otro eléctrico o neumático, de acción 
Instantánea en caso de necesidad, para las detenciones bruscas, en pre- 
-sencia de chiogues o atropellos; y 
€) En los carros con imperial, el soporte del trolley y toda parte peli- 
grosa al al alcance de los pasajeros, debe ponerse a tierra si es metálica o 1ns- 
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talarse de modo que nunca pueda cargarse elsoiticalente por falta dea ais 
lamiento. 

Art. 49. Dentro del plazo de seis meses desde la publicación, de es 
Reglamento, los carros motores de tráfico público, así como los de servicio 
particular de las empresas: de tracción eléctrica, deben estar dotados d 
rejas salvavidas, para recoger en ellas o arrojar fuera de la vía a las pe 
sonas que puedan ser atropelladas. 

La disposición de estas rejas debe ser aprobada por la Inspección y y 
sujetarán a las siguientes prescripciones: ds 

a) Deben ser construídas de material liviano y reunir condición] e 
forma y de elasticidad tales que en caso de accidente no ocasionen daño 
por efecto del choque; ; 

b) No siendo automáticas, su manejo debe ser sencillo y eficaz, 
suerte que el maquinista pueda hacerlas entrar en acción a 
y sin entorpecimiento; y 

e) Deben poder adaptarse a una u otra plataforma del carro 0 bi 
instalarse un reja debajo de cada plataforma. 

Art. 50. Los carros de remolque estarán provistos de un freno q 
mano que se adaptarán también al empleo de un freno neumático, de ma-. 
nejo común a los carros acoplados y movido por el maquinista. del carr 
motor. 

Art. 51. En prevención de atropellos o colisiones, los carros motore E 
estarán provistos de una campana, pito, trompa o “análogo sistema de 
anuncio, bajo el inmediato manejo del mismo maquinista. | : 

Ademas, para la marcha de noche, llevarán en la parte delantera un. 
foeo luminoso que no baje de dieciseis velas, provisto de un reflector. E 

Art. 52. En parte visible de cada carro se fijará un aviso, previnien=. de 
do a los pasajeros que no deben subir ni aj durante la marcha. 3 


palo : 
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Lineas telegráficas y telefónicas. 


: dee 53. Son aplicables a las líneas telegráficas, telefónicas y da | 
de débil corriente, las prescripciones de los artículos 28 y 29 relativas al 
líneas de energía eléctrica. 
Art. 54. La distancia entre los CHRIS de apoyo en este género. le 
línea puede llevarse hasta ciento veinte metros cuando se empleen alam= 
bres de bronce silicioso u otros de aleaciones de la misma tenacidad A se 
adopten las precauciones señaladas en el artículo 28. | 
Art. 55. Queda prohibido el empleo de los alambres de fierro en es 
género de líneas, cuando tengan que pasar sobre alambres de trolley o 
otros conductores desnudos de energía eléctrica. 
- Art. 56. Los alambres aéreos desnudos de la naturaleza indicada | 

el presente título, no podrán correr paralelamente a los alambres de tra: - 
vías u otros conductores desnudos de energía eléctrica, a menos de cl 
metros de distancia en proyección horizontal. 
Art. 51. Todo cruzamiento de estos alambres con la energía eléctrica, e 

de baja o alta tensión, se sujetará a las siguienses reglas cuando ne 
posible pasar aquellos por debajo de los últimos: - 
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a) El cruzamiento se hará en un ángulo que no baje de sesenta gra- 

dos con la dirección de la otra línea; 

hb) Si se trata de uno o de pocos alambres independientes, es decir, 
que no constituyan propiamente un baz, dichos alambres, en toda la lon- 
—gitud que sea necesario, estarán recubiertos en un envolvente aislador; 

- c) Cuando en ciertos puntos del recinto urbano de las ciudades, en 
“las cuales haya tranvías eléctricos, no sea autorizada la colocación de há. 
“ces aéreos de alambres telefónicos o telegráficos, sin que por otra parte, 
E exigible su canalización subterránea, dichos alambres podrán reunir- 
seen un cable múltiple aislado, aéreo, suspendido de distancia en dis- 
tancia a un cable o alambre. de acero, eléctricamente unido a tierra o al 
riel; y 

-—) La materia que constituya el envolvente aislador en los dos casos 
anteriores, será a prueba de destrucción o deterioro bajo las influencias 
“atmosféricas. 

Art. 58. Aparte de las prescripciones que precedan, las líneas a que 
se refiere este título se protegerán por medio de fusibles adecuados contra 
posibles contactos con líneas de energía eléctrica. 


E z TíruLo VI 


A Instalaciones interiores 


38 


E $ 1.— Disposiciones generales.—Art. 59. Se entenderán por instalacio- 

á Des interiores, las instalaciones eléctricas de conductores, lámparas, apara- 
tos y otros accesorios, en el interior de los edificios. 

Se comprenden en la misma categoría los conductores, lámparas y 

accesorios colocados exteriormente pa usos de iluminaciones, avisos 

y otros. 

Art. 60. Toda instalación de este género se llevará a cabo con suje- 

: “ción a las reglas generales que se indican mas adelante en los reglamen- 

los y especificaciones de detalle que la Inspección suministrará a los inte- 

esados. 

Art. 61. No se efectuará la conexión de ninguna instalación interior 

E :0n los cables o alambres de las empresas eléctricas sin permiso de la Ins- 
pección, previo examen practicado por la misma, de la resistencia de ais- 

lamiento y de otras condiciones con que debe cumplir la instalación, de 

acuerdo con los reglamentos. 

El resultado del examen se anotará en un registro especial llevado por 

dí la Inspección y si es satisfactorio se acordará el permiso. 

28 2. —Conductores.—Art. 62. Los conductores deberán tener la sec- 
ci sión y conductibilidad suficiente para una corriente de intensidad doble 
que la normal, no pueda elevar su temperatura a mas de cincuenta a se- 
: enta grados. 

Art, 63. La sección otálica minima admisible para los producto- 
e de cobre recubiertos de un forro aislador, se fija en 1 mm? . En el 
ta de lámparas (ganchos, arañas, etc.) esta sección puede ser de 
) mm? 


E 
e 
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Art. 64. La naturaleza y calidad del “aislamiento de los conductor 
se sujetarán en cada caso, según sea el carácter de la instalación, a las e 
pecificaciones de detalle de que hace mención el artículo 60. ¡ 
Art. 65. Los medios que se empleen para fijar los alambres o co 
ductores deberán a la vez asegurar su aislamiento eléctrico y evitar su de 
terioro. 
Art. 66. La sección mínima de los alambres desnudos colocados en E 
isladores, en las instalaciones interiores se fija en 2,9 mm*.  - ; 
Art. 67. La instalación de conductores desnudos no se permitirá s sino. 

en locales en que, bajo la influencia de ciertas emanaciones, la envoltura 
alsladora pudiera ser “fácilmente deteriorada o destruida. En semejantes 
locales los alambres desnudos deben pintarse de un modo o para 
protegerlos contra la oxidación. - 3 
Art. 68. A su paso a través de muros, techos: tabiques u otras suer 
tes de divisiones en los edificios, los conductores, a menos que se trate de 
cables armados deben encerrarse en tubos aisladores, incombustibles A no. 
higroscópicos. | 
S 3. Interruptores y fusibles de seguridad.—Art. 69. Los interruptores 
o llaves deben satisfacer los siguientes requisitos. 
a) La materia de la base en que estén montados será incombustible y 
no higroscópica; ) 
b) Deben asegurar siempre un buen contacto y no calentarse por € 
paso de la corriente máxima a que por su tamaño' correspondan; | 
c) Al funcionar no deben quedar en posición intermediaria ni dar” 
lugar a la formación de arco persistente bajo la acción de la mayor co- 
rriente y tensión que estén destizados a soportar. 0 
Art. 10. Todo circuito o derivación de circuito estará piso en su 
origen por un fusible de seguridad, permitiéndose que un fusible de seis 

amperes sirva para varias derivaciones. o : 
Art. 711. Las seguridades deben disponerse de modo que la fusión 
la pieza fusible no dé lugar a la formación de un corto circuito o de u 
arco persistente. | 
Art. 72. La parte fusible de las seguridades debe ser de Bal ree 
plazo y su sistema de montaje y de numeración debe de estar calculac 
en forma que no sea posible utilizar un fusible de meyel capacidad que 
requerida. 
Art. 713. Las seguridades se colocarán a una distancia máxima de 
treinta centímetros de la bifurcación, a menos que el ramal $ sea de la misma 
sección que la de los conductores de que arranca. E 
Art. 74. Si un fusible de seguridad no puede colocarse a da distancia | 
máxima indicada del punto de derivación, cuando el ramal sea de una. 
“sección menor que la de los conductores principales, el ramal debe sep 
rarse de una manera eficaz de toda materia inflamable y no debe est 
constituído por un haz de alambres finos sino por un solo alambre. 
| Art. 15. El fusible de seguridad de todo ramal de enchufe, esti | 
siempre al lado de la parte fija y no de la móvil del enchufe. 3 
: Art. 76. En las instalaciones por el sistema de tres alambres con 
neutral de tierra, éste correrá en toda su extensión sin solución de cor 
nuidad, sin intercalación alguna de fusibles de seguridad. | 


rm” 
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$ 4. Lúómparas y aparatos de alumbrado y otros.—Art. 77. En la co- 


mexión de lámparas, motores y otros aparatos movibles en los circuitos de 
energía eléctrica, no se emplearán sino conductores flexibles, constituidos 


, tibles. 


por la reunión de alambres delgados de cobre. Estos se estañarán y sol- 
darán cuidadosamente entre sí en las extremidades. 

Art. 78. Las lámparas candentes se instalarán de modo que en 
—pingún caso puedan quedar en contacto con materias u objetos combus- 


Art. 79. En los locales en que puedan producirse explosiones por la 
presencia de vapores o partículas inflamables, las lámparas candentes y 
sus soportes o boquillas se colocarán dentro de globos herméticamente 
cerrados. 

Art. 80. Cuando se utilicen los aparatos de alumbrado dee gas como 


sostén de lámparas eléctricas, la resistencia de aislamiento, medida en las 
condiciones prescritas en el artículo 83 entre los conductores y la canaliza- 
ción del gas, no bajará de medio meghom. Los conductores se colocarán 


» 


- ciñéndose a la forma de los aparatos y de modo que no PE ser dete- 
riorados por el calor del gas. 
Art. 831. La instalación de lámparas de arco en el interior de los edi- 
ficios se sujetará a las siguientes reglas: 
a) Las lámparas estarán siempre provistas de globos y ceniceros que 
impidan la caida de partículas inflamadas; 
b) En cada circuito de arco se colocará un interruptor y un corta- 


circuito de seguridad; 


+ 


Y 


y: 


c) No se instalarán lámparas de arco en locales en que puedan produ- 
cirse gases, vapores o partículas inflamables. 

S DB. Resistencia de aislamiento. —Art. 82. En toda parte de la rami- 
- ficación de conductores, que pueda separarse del conjunto de la instalación 
por el manejo de un interruptor o la supresión de un fusible de seguridad, 
la resistencia del aislamiento expresada en ohms, de un conductor dado 
respecto de la tierra o del conductor de polo contrario, no será únicamente 
inferior a 5 E2, siendo E el voltaje de servicio de la instalación expresada 
en volts. | 

Art. 83. En la resistencia de aislamiento se empleará como mínima 


tensión de prueba dicho voltaje. 


TíruLo VII 


Inspección técnica de empresas e instalaciones eléctricas 


0 


2 H 


cb 


pe: 
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Art. 84. Corresponde a la Inspección Técnica de empresas e instala- 
ciones la supervigilancia de las instalaciones comprendida en la enumera- 
ción del artículo 1.%, velando por el cumplimiento de las disposiciones a 
que deben sujetarse, su ejecución y funcionamiento. 

Art. 85. Dentro de la prescripción general que precede y además de 
las atribuciones que se le confieren en otro título de este reglamento, in- 
-cumbe a la Inspección: 


a) Informar sobre las Apr bde de permiso, recomendando su con- 


+7 
cesión o denegación, previo estudio de la memoria, planos y demás docu- 
| aEsntos presentados por el solicitante; 
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- . E A! ER 
b) Informar sobre los puntos de las ciudades con servicio de tracción 
eléctrica, en que deban canalizarse subterráneamente las líneas ess ; 
cas, telefónicas u otros conductcres eléctricos; E 
c) En caso de concesión del permiso solicitado, fijar. Tas condicio 
de ejecución de la obra, en vista de los * documentos a que se refiere ela ar: 
tículo 8.0; | ! 
d) Verificar los ensayos de prueba de las instalaciones de nuevas em- 
presas, antes que sean entregadas al servicio y autorizar o probibir su fun- 
cionamiento e vista del resultado de la prueba; 
e) Vigilar las instalaciones en servicio, respecto de las condiciones d 
seguridad que para los cperarios y el público pueda ofrecer su funcion 
miento y dar cuenta a la autoridad respectiva de cualquier peligro qu 
observare, prescribiendo desde luego las medidas que deben emplearse par 
evitarlo; 
JA Revisar las instalaciones interiores y medir su resistencia de ajsla= 
miento antes de autorizar su definitiva conexión con los cables o conduc- 
tores de energía eléctrica; 
Y) Llevar un registro de los accidentes que ocurran por causa de la 
a eléctricas, con mención de todas las circunstancias dignas de 
tomarse en cuenta, tanto para estudiar la mejor manera de prevenir esos 
accidentes, como para ayudar a establecer responsabilidades; 
h) Autorizar o no las modificaciones de los sistemas de instal a 
que se refieren los artículos 9. y 12 y evacuar los informes que las aut 
rTidades adininistrativas o judiciales competentes le p en materias 
de la incumbencia de la Inspección. 
Art. 86. Como documentos de referencia para el servicio de la ho 
pección en la oficina de ésta se conservará copia de loa planos, de las redes 
de transmisión y distribución de las empresas eléctricas, así como de los gs 
correspondientes a las instalaciones interiores. 
Art. 97. Las copias corresponderán siempre al osioda actual de ese 
redes e instalaciones para lo cual las empresas respectivas darán cuenta 
la Inspección de las modificaciones que se introduzcan en las condiciones 
primitivas. ES 
Art. 88. La misma oficina estará dote de los instrumentos. de p 
cisión necesarios para poder cumplir con las inscripciones técnicas de es 
Reglamento y verificar los instrumentos empleados por las empresas. 
Art. 89. El personal de la oficina constará de un inspector, que sel 
el jefe, y del número de sub-inspectores y ayudantes que requieran las ne- 
cesidades del servicio. Tendrá además un escribiente y un POIEI: de 
Art. 90. Son obligaciones del inspector. : A 
a) Formar el reglamento interno de la oficina y velar por su cum 
miento; se 
b) Formar los reglamentos particulares sobre instalaciones ¡utenjol 
de que trata el artículo 60 y dictar las órdenes de carácter general O a ] 
cular que este reglamento atribuye a la Inspección; 
c) Proponer las modificaciones que sea necesario introducir en el 
glamento general, para que éste guarde siempre armonía con los progri 
sos de la ciencia; - - : 
d) Fijar las atribuciones y distribuir el atajo de los sub inspector 
y ayudantes. SS | 
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: Art. 91. La Inspección Técnica de Empresas e Instalaciones Eléctri- 
cas tendrá su oficina en Santiago y dependerá directamente del Ministerio 
del Interior. Cuando haya que ejecutar fuera de la capital, alguna opera- 
ción concerniente al servicio que está encomendado, podrá practicarla el 
Inspector por sí mismo, siempre que su ausencia no perjudique el funcio- 
namiento de la oficina, y en caso contrario comisionará al efecto a alguno 
j de los sub-inspectores. 

Si por la distancia o por otro motivo, ofreciere graves dificultades la 
traslación de los empleados de la Inspección al punto donde debe ejecu- 
pare algún trabajo, el Ministerio del Interior, a instancias del Inspector, 
podrá comisionar para este efecto a cualquier ingeniero al servicio del 
Estado. 

E Artículo transitorio.—Mientras se organiza por la ley la oficina de 
Inspección Técnica y se fija la dotación de seus empleados, las funciones 
de dicha Inspección se ejercerán conforme a este reglamento por la Direc- 
ción General de Telégrafos. 

E Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—R1esco.—Emilio Bello O. 


Decreto complementario 


Santiago, 30 de Marzo de 1912.—Núm. 1524. —Vistos estos antece- 
; dentes y teniendo presente lo dispuesto en la ley 1,665, de 4 de Agosto de 
- 1904, Decreto: 

1,2 En lo sucesivo, en ningun caso se podrá hacer instalaciones tele- 
gráficas mi telefónicas a menor distancia de dos metros de las líneas del 
Telégrafo del Estado; 

: 2.2 En los casos que tengan que hacerse cruces, deberán las líneas de 
las empresas particulares pasar por debajo de las del Estado, y si esto no 
E pudiera hacerse, las empresas se pondrá de acuerdo con la Dirección Ge- 
neral de Telégrafos del Estado, para efectuar esos cruces de la mejor ma- 
nera posible y segun las instrucciones que se les impartan 

Tómese razón, regístrese y comuníquese.—Barros Luco.—I. To- 


ornal. 


Santiago, 18 ES Diciembre de 1913.—Núm. 6 327. —Vistos estos an- 


—Sustitúyese el e tloalo 42 del decreto número 4 896, de 14 de Diciem. 
E bre de 1904, por el siguiente: 
E Art. 42. Para SO los peligros de la electrolisis se establecerá el 


t lación de vuelta de la corriente Ao Plcadi en tracción St se suje- 
pra á a las siguientes prescripciones: 
4) Prohibición absoluta de usar la tierra como conductor de vuelta. 
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b) El eclisaje eléctrico de los rieles colocando un a de 2 
de suficiente sección para que pase la corriente y de suficiente longitud 
para que el movimiento que puedan tener las puntas de los rieles, no lle- 
guen a cortarlo o hacer ineficaz el contacto. eS 

c) Uniones transversales entre los rieles de una misma vía cada treii 
metros, entre rieles de distintas vías. paralelas, cada cien metros y unión. 
eléctrica entre todos los cruces. 

d) Sin perjuicio de la clase de eclisaje eléctrico en De las 
letras b) y c) y de los medios de unienes que se emplearán, con el fin de 
alcanzar, en cuanto sea posible, una buena conducción de regreso metálica 
contínua, no es admitido que exista, en ningún caso, en cualquiera unión 
una resistencia superior en un 20% : a la resistencia de un riel contínuo de 
largo normal. | E. 

e) Establecer feeders aislados de regreso en las partes en que la caída | 
de tensión y diferencia de potencial con las cañerías vecinas lo exijan. 
Estos feeders aislados tendrán una resistencia de aislamiento que no ba= 
jará de 100 000 ohms por kilómetro y deberán estar colocados de manera — 
de poder ponerse fuera del circuito. a 

f) Estas prescripciones regirán dentro de las ciudades en los límites 
que fije esta Inspección, tratándose de líneas interurbanas, la Inspeeció 
de Instalaciones Eléctricas ordenará en cada caso especial las disposicio 
nes que deberán adoptarse. 

“Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese e insértese e 
el Boletín de las Leyes 1 y Decretos del Grobiwerno.—BARROS Luco. a 
Orrego. 


Consúltese en la sección Arquitectura el Reglamento para instalacio- | 
nes domiciliarias. 3 


Reglamento especial sobre tarifas 


a 171.—Santiago, 15 de Marzo de 1916.—He acordada y decrele 

Apruébase el siguiente reglamento especial sobre las tarifas a qu 
deberán sujetarse los concesionarios de permisos para la instalación d 
empresas eléctricas de tracción, teléfonos, luz y fuerza, concedidos a vi 
tud de la ley número 1665, de 4 de Agosto de 190440 2 

Artículo 1.2 Toda empresa que tenga por objeto hacer un » servicio 
público-de transporte, de teléfonos, de luz o fuerza motriz y cuyas tarifas” 
no hayan sido aprobadas por la ley o por decreto, o establecidas por con 
trato O concesión municipal, deberá someterse a la aprobación del Presi- 
dente de la República en el término de 30 días, contados desde la fecha 
del presente decreto. Las nuevas empresas eléctricas que se establezcan 
presentarán sue tarifas al Presidente de la República dentro de los treinta 
días que precedan al vencimiento del plazo que se fije para su ¡nstalacióó] 
y funcionamiento. : 

Art. 2.2 Una vez fijadas dichas tarifas, no podrán ser a po 
las empresas respectivas si no con la aprobación del Presidente se 
República. | 


FERROCARRILES 7115 


Art. 3.2 Las empresas que no dieren cumplimiento al artículo 1.2 de 
este reglamento o que cobraren tarifas superiores a las aprobadas por el 


Presidente de la República, no podrán tener renovación, prórroga de los 


permisos que se les hubiesen otorgados, sino por ley de la República, sin 
perjuicio del derecho del Supremo Gobierno para ponerles término o para 


7 declarar la caducidad de dichos permisos. 


Art. 4.2 El Presidente de la República, antes de pronunciarse sobre 
las tarifas propuestas por las empresas eléctricas, pedirá informe al Direc- 
tor General de Telégrafos y al Primer Alcalde de la Municipalidad en que 
dichas empresas tengan asiento principal de sus negocios. Si esos informes 
no fuesen evacuados en el término de quince días, el Presidente de la Re- 
pública se pronunciará sin mas trámite sobre las tarifas propuestas. 

Art. 9.2 No se podrá otorgar, renovar o prorrogar ninguna concesión 
o permiso para instalar o mantener líneas telefónicas si el concesionario 


“no otorga por su parte una rebaja de cincuenta por ciento de las tarifas 


ordinarias en favor de las oficinas públicas y de las oficinas municipales 


de las ciudades en que dicho servicio exista o haya de establecerse. 


Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del (Gobierno.—Juan Luis SaNtUuENTES.—M. Ibáñez. 


No se establecerá descuento por consumo de Oficinas Municipales 


Núm. 2 073.—Santiego, 28 de Junio de 1918.—Vista la solicitud pre- 
sentada por la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile, 


Decreto: 


1.2 En las concesiones que el Presidente de la República otorgue 


Para la instalación y funcionamiento de servicios eléctricos, no se estable- 


- Ccerá descuento alguno para el consumo de las Oficinas Municipales. 


dE 


2. Quedan sin efecto, en la parte en que fijan tales descuentos, los 


o de concesión y la aprobación de tarifas expedidos hasta la fecha. 


Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese en el Boletín de 


5 le Leyes y Decr etos del Gobierno.—Juaw Luis Sanrunvrrs.—Ár turo Ales- 


sandro. 


Declaración relativa a permisos sobre funcionamiento 
y vigilancia de las Empresas Eléctricas 


Núm. 2 801.—Santiago, 30 de Junio de 1918.—Vista la solicitud pre: 


— sentada por la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile, oída la opinión 
del Consejo de Defensa Local y, considerando: 


1.2 Que el artículo de la ley número 1 665, de 4 de Agosto de 1904, 


— Sstablece que la concesión de permisos para la instalación de empresas 


eléctricas destinadas al servicio público y la autorización para ocupar los 
bienes nacionales o fiscales de uso público con líneas eléctricas de cualquier 
especie, corresponderá al Presidente de la República, y que a esta misma 
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autoridad corresponde también la vigilancia de las empresas y líneas eléc- 
tricas, en lo que respecta a las condiciones de seguridad qe deben ofrece 
su instalación y funcionamiento; + 

2.2 Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo final de ] | 
citada ley, el Presidente de la República expidió el Reglamento general de 
14 de Diciembre de 1904, determinando en él las condiciones a que debe: 
sujetarse la instalación y funcionamiento de los servicios eléctricos a $3 
la misma ley se refiere; 

3.2 Que en dicho reglamento se prescribe que toda solicitud de per 
miso para instalación de empresas eléctricas destinadas al servicio públic 
o de líneas eléctricas que atraviesen sitios que no sean de uso privado, s 
presentará al Ministerio del Interior, acompañando una memoria explica 
tiva suficientemente especificada, sobre la naturaleza de la instalación, así 
como los planos y demás documentos necesarios para formar PEO acerca 
de la obra; 

4.0 Que el Presidente de la República, con informe de la Inspección 
Técnica de Empresas e Instalaciones Eléctricas, de que trata el título 7. 
del mismo Reglamento y a la vista de los documentos antes referidos, y 
al conceder el permiso solicitado, las condiciones de la obra; E 

5.2 Que corresponde a la mencionada Inspección Técnica, entre otras A 
atribuciones, la de velar por el cumplimiento de las disposiciones a que 
deben someterse las empresas e instalaciones eléctricas, su ejecución y fun- 
cionamiento; verificar los ensayos de prueba de las instalaciones de nueva 
empresas, antes de que sean entregadas al servicio, autorizando o prohi-. 
biendo su funcionamiento en vista del resultado de la prueba; vigilar la 
instalaciones en servicio y dar cuenta al Presidente de la República d 
cualquier peligro que observare, prescribiendo, desde luego, las medida 
que deban emplearse, para evitarlo y llevar un registro de los accidentes 
que ocurran por causa de las instalaciones eléctricas, tanto para estudiar 
la mejor manera de prevenir esos accidentes, como para ayudar a estable) 3 
cer responsabilidades; E 

6.2 Que de las disposiciones legales y reglamentarias trabecritán: y del $ 
otras contenidas en el Reglamento (Greneral antedicho, aparece que es. de. 3 
la incumbencia exclusiva del Presidente de la República, todo lo que se 
relaciona con el permiso, instalación, funcionamiento y vigilancia de las. 
empresas eléctricas, constando, por otra parte, en la historia fidedigna de 
la ley del 4 de Agosto de 1904, que el legislador tuvo el deliberado propó: 
sito de modificar la ley de municipalidades vigente, quitando a estas cor 
poraciones, las facultades que antes tenían en la materia de que se trata, 
para entregarlas en forma amplia y exclusiva al Presidente de la República; 

1.2 Que lo expuesto en los considerandos precedentes, no excluye la - 
—conveniencia que hay en buscar la prudente y equitativa armonía entr 
las diversas autoridades, que tampoco importa el desconocimiento de lo 
derechos que corresponden a las municipalidades sobre el pa y aún 
el derecho de los particulares sobre sus propiedades; y | 

8.2 (Que, según el artículo 8. del decreto reglamentario número 4 896 
de 14 de Diciembre de 1904, el concesionario antes de iniciar los trabajos, 
debe presentar a la Inspección Técnica, en ejemplares duplicados, los di- 
bujos y especificaciones de detalles complementarios de los generales acorn 
pañados a la poltertd de concesión, Decreto: 
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3 1.2 Se declara que es de la incumbencia exciusiva del Presidente de 
la República, todo lo que se relaciona con el permiso, instalación, funcio- 
namiento y vigilancia de las empresas eléctricas, y que las municipalida- 
- des no tienen facultad como autoridad para intervenir en la materia de 
- que se trata; 
2.0 Se declara, jgualméhte, que las solicitudes de permisos para insta- 
laciones eléctricas, deben pasarse en informe a los alcaldes respectivos por 
el plazo de ocho días, resolviéndose las peticiones de permiso, si nada 
- dijeren dentro de dicho plazo y, para este efecto, se les remitirá en copia 
la solicitud; y 
E 3.2 La Inspección Técnica de Instalaciones Eléctricas, al presentársele 
3 los planos de detalle a que se refiere el artículo 8. del Reglamento de Di- 
-—ciembre de 1904, noticiará a los alcaldes respectivos, a fin de que antes 
- de que se inicien los trabajos, los alcaldes hagan presente al Presidente de 
la República, las consideraciones que juzguen necesarias, en resguardo de 
los intereses locales y en este sentido, se entenderá e interpretará la cláu- 
—sula de algunos decretos de concesión, en cuanto establecen que la conce- 
sión se da sin perjuicio de los derechos que otorga a las A y 
3 la ley de 22 de Diciembre de 1891. 
$ Tómese razón, comuníquese, publíquese e ono en el Roletón de 
a e Leyes y Decr etos del Gobierno.—Juaw Luis Sanrumvrrs.— Arturo 
Alessandr? 


3 


US 


Reglamento sobre nuevas concesiones 


Núm. 4,531.—Santiago, 30 de Noviembre de 1920.—Vistos estos an- 
_tecedentes y teniendo presente lo informado por la Comisión designada 
por decreto número 4 127, de 27 de Octubre último, 


Decreto: 


e uábase el siguiente Reglamento a que deberán someterse las con- 
cesiones, que en lo sucesivo se otorguen para establecere 1 servicio de alum- 
-brado y fuerza motriz eléctrica, en aquellos puntos de la República en que 
exista ya un servicio similar establecido: 

Artículo 1.2 Cuando se solicita una concesión en una localidad onde 
exista un servicio de distribución de energía eléctrica para servir al pú- 
blico, en virtud de una concesión anterior, la Inspección Técnica proce- 
derá a efectuar una encuesta con el fin de cerciorarse si el concesionario 
establecido dispone de los elementos necesarios para satisfacer el consumo 
Edo la localidad que se trata. 

Art. 2.2 Si de esta investigación resultara que E instalaciones del 
concesionario, son suficientes para asegurar el suministro de energía eléc- 
trica en condiciones adecuadas a las necesidades de la localidad, la nueva 
concesión se otorgará en conformidad a las siguientes bases: 

a) Las tarifas para las diversas categorías de consumo, serán a lo 
menos un 20 por ciento inferiores a las tarifas vigentes del concesionario 
establecido; Nes 
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: SS 
b) Las tarifas citadas regirán durante todo el plazo de diez años esti- 
pulados por la ley de 1904, para la duración de las actuales concesiones, 
Art. 3.2 Si de la investigación de la Inspección resultare que las ims- 
talaciones del concesionario con servicio establecido mo cumplen con el 
requisito indicado en el artículo segundo, la Inspección le fijará un plazo 
determinado, para efectuar en ella los ensancMes necesarios. Si el conce- 
sionario establecido aceptare estas condiciones, la nueva concesión deberá 
otorgarse en conformidad con las disposiciones del artículo 2,2 * a 
“Si el concesionario establecido no aceptara las disposiciones fijadas a 
por la Inspección, la nueva concesión se otorgará en las mismas condicio- e 
nes establecidas para la concesión vigente. 9 
S1 el mismo concesionario aceptare las condiciones fijadas. por la Ins. 
pección y no cumpliere con ella dentro del plazo estipulado, la nueva 4 
concesión otorgada en conformidad con el artículo segundo, podrá ser — 
modificada, si el nuevo concesionario lo solicita para dejarlo en la misma 
situación, con respecto a tarifas que el concesionario con servicio esta- 
blecido. y 3 
Art, 4.0 Las concesiones que se otorguen para establecer líneas aéreas 
de distribución de energía eléctrica en localidades donde existan ya otras 
líneas instaladas con el mismo objeto, en virtud de una concesión anterior 
estarán sometidas a las prescripciones de seguridad siguientes: E 
a) En las calles donde existan líneas telefónicas o telegráficas por un 
lado y al lado opuesto esté ocupado por líneas destinadas a luz u fuerza 
motriz, la empresa nueva se instalará al mismo lado de la empresa exis- 
tente y sus líneas deberán ser de alambre cubierto con envoltura alsladora 
y deberán quedar tendidas sobre las líneas del concesionario establecido y 
con. una separación mínima de un metro, medido normalmente en un 
plano vertical. 
b) ln las calles donde exista el caso anterior, pero sólo con líneas de 
alta tensión y no existan líneas de baja tensión de la misma empresa, la 
nueva Don se instalará bajo la red de protección que se colocará para | 
las líneas de alta tensión en la forma indicada en el Reglamento general, - 
y en este caso podrá hacer sus instalaciones en alambre desnudo; 
c) Cuando el concesionario con servicio establecido lleve líneas de a 
baja tensión por debajo de las de alta, la nueva empresa que desee insta- 
larse consultará en cada caso especial a la Inspección de Servicios Eléctri- 
cos, la que resolverá el punto, pudiendo, si lo estima necesario, co el: a 
permiso para instalar líneas aéreas en esos puntos; 3 
| d) En las calles donde por un lado existan líneas telefóni bas y por. ela 
otro telegráficas, la Inspección de Servicios Eléctricos ordenará el traslado 
de las líneas telefónicas o telegráficas; de manera que ocupen un solo lado 
de la calle, a fin de que la empresa que desea instalarse quede en las con- 
diciones establecidas en el inciso a) y el: costo de los trabajos será pagado ñ 
por la nueva empresa; $ 
e) La Inspección de Servicios Eléctricos determinará la forma en que 
deben hacerse las cruces en los casos no contemplados en el Reglamento 
anexo a la ley número 1 660; | y 
F) En los demas casos especiales no contemplados, el concesionario 
debera someterse a todas las instrucciones que le imparta la Inspección 
Técnica de Servicios Eléctricos, 0 


in 1 
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3 y) Los gastos de construcción y mantenimiento originados en las 
líneas establecidas, por causa de modificaciones exigidas por las instalacio- 
nes del nuevo concesionario, serán de cuenta de éste; y 

: h) El no cumplimiento de estas disposiciones dará ¡BBa a la cancela- 

ción de la concesión. 

a Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decr etos del Gobierno. —Sawruenres.—Pedro García de la 
Huerta. j 


Declaración sobre rebajas a las oficinas fiscales 


$ Núm. 5019.—Santiago, 16 de Diciembre de 1922.—Vistos estos an- 
tecedentes y teniendo presente lo informado por la Inspección de Instala- 
ciones Eléctricas, 


Decreto; 


2 1.2 Se declara que la rebaja de 253 por ciento que establece para las 
Oficinas Fiscales el artículo 1.2 del decreto número 1583, del 12 de Abril 
de 1919, aprobatorio de las nuevas tarifas de la Empresa Eléctrica de 

Tacna, comprende a los cuarteles militares de la ciudad; 

| 2.0 Se declara igualmente, en términos generales, que las rebajas que 

las Empresas de alumbrado y fuerza motriz eléctrica en todo el país, 

deben hacer, según sus contratos, a las Oficinas Públicas y a los servicios 
fiscales, comprende a todas las reparticiones dependientes del Gobierno, 
salvo que existan en la concesión respectiva, disposiciones expresas en 

- contrario. 

. Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 

A Te Leyes y Decretos del Gobierno.—ALESSANDRI.—L. Izquierdo. 


. 


HIDRAULICA 


OS DE AGUA POTABLE Y DESAGÚES 


Plan de construcción de obras y forma de reembolso de los gastos : 


Ley 1835. —Santiago, 12 de Febrero de 1906.—(1) Artículo 1.2 Auto 
rízase al Presidente de la República, por el término de cinco años, pa 
contratar en licitación pública y a precio alzado, hasta por la suma de un 
millón quinientas mil libras esterlinas, la ejecución de los proyectos de 
defensa de la ciudad de Valparaíso contra las inundaciones producidas por 
las aguas lluvias, de los alcantarillados de Talca y Concepción y de los de 
provisión y mejoramiento de los servicios de agua potable en las ciudades. 
de Iquique, Pisagua, Copiapó, Caldera, Huasco, Vallenar, Freirina, Co. 
quimbo, Serena, Ovalle, Vicuña, Ligua, San Felipe, Andes, San Francisco - 
de Limache, Casablanca, Melipilla, San Antonio, San Bernardo, Buin. 
Rancagua, Peumo, San Fernando, Santa Cruz, Molina, Curicó, Talca, Cue. 
repto, Linares, San Javier, Parral, San Carlos, Chillán, Rere, Coelemu, - 
Cauquenes, Chanco, Quirihue, Cobquecura, Tomé, Penco, Cor 'onel, Con: 
cepción, Hualqui, Arauco, Lebu, Cañete, Nacimiento, Angeles, Temuco, | 
Traiguén, Collipulli, Valdivia, Unión, Osorno, Puerto Montt, Ancud, Cas 
tro, Achao, Quilpué, Cartagena, Pichilemu, Mulchén, Santa Bárbara, Octay 
| Peñaflor, Talcahuano y demás poblaciones para las cuales haya estudios E 
definitivos y que designe el Presidente de la República. e de 

Art. 2.2 Las obras de defensa de Valparaíso se ejecutarán sobre la 
base del proyecto definitivo presentado al Ministerio del Interior que apru 
be el Presidente de la República. 

Art.3. Las obras de saneamiento de las ciudades de Talca y Conc 
ción, se ejecutarán en conformidad a los proyectos definitivos aprobado 
por el Presidente de la República y con arr eglo a las o ro 
ciones. . . 

Art. 4.2 El Presidente de la República adi la o de 
estos servicios y la recaudación del impuesto hasta que el Estado se reem- 
bolse totalmente de lo que se invierta en su ejecución con el interés de. 
cinco por ciento anual. 

Art. 5.2 Constituirán las entradas do las empresas de O : 

a) El producto de la contribvción de desagúes establecido por la 1 
de 19 de Febrero de 1896, cuya cuota no podrá excer del tres por mil s 
bre el valor de la propiedad en que se hubiere instalado este servici 
siembre que dicho yalor no exceda de cincuenta mil pesos. Por el exce 


Do 


(1) El art, 1.90 caducó el año 1910. j E 
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sólo podrá cobrarse el uno por mil anual, entendiéndose que la contribu- 
ción comprende todos los desagúes de una misma propiedad. Eu ningún 
caso la contribución podrá bajar de seis pesos al año; 

b) Las demás entradas que proporcione el giro de la empresa. 

Art. 6.2 La contribución de desagúes será cobrada en la misma forma 
en que cobran las municipalidades el impuesto de haberes y, llegado el 

caso de requerimiento judicial, el procedimiento ejecutivo se ajustará a 
las reglas especiales establecidas por la ley para el cobro de dicho im- 
esto 
El Ministerio público, a requerimiento del Presidente de la República, 
¡intervendrá en las rectificaciones que se hagan en'dicho avalúo. 
| Art. 7.2 Una vez terminada totalmente la instalación de las cañerías 
de las calles y de los cauces colectores y emisores, será obligación para los 
propietarios la instalación del servicio*de desagiles en el interior de sus 
“respectivos edificios dentro del plazo de seis meses, contados desde el día 
en que se entregare al público la alcantarilla colectora correspondiente. 
Los edificios en que no.se instalare este zervicio dentro del plazo se- 
aia serán mandados cerrar por el alcalde municipal. 
El costo de dichas instalaciones será de cuenta de cada propietario. 
Art. 8.2 El Presidente de la República dispondrá que se construyan 
las obras domiciliarias com fondos fiscales por cuenta de los propietarios 
en los dos casos siguientes: 

| a) Cuando lo solicite así el: propietario que habite el inmueble cuyo 
avalúo para el pago de la contribución no pase de cinco mil pesos y que 
no tenga otro bien raíz. 

En este caso el propietario pagará al Fisco, en el plazo de cinco años, 
por dividendos anuales de veinte por ciento, el precio de las obras y demás 
cargas a que se refiere este artículo, abonando el interés del ocho por ciento 
anual en caso de demora en el pago de cada dividendo. 

b) Cuando dichas obras no sean proyectadas, iniciadas o terminadas 

dentro de los plazos reglamentarios. 

Las cuentas del costo de las obras que construva el Fisco, en confor- 
_Midad al inciso a y b), tendrán mérito ejecutivo, y su cobranza se hará en 
la forma establecida para el cobro de las contribuciones y con el privile- 
glo que corresponde a los créditos fiscales procedentes de impuestos de- 
-vengados. 

Art. 9.2 Las instalaciones ola de inmuebles fiscales se harán 
con los fondos que consulten los presupuestos generales de la nación con 

¡ee objeto. : 

Art. 10. Todo propietario, para proceder a ejecutar la instalación do- 
miciliaria, deberá solicitar en el plazo y forma reglamentarios de la res- 
pectiva inspección, los datos y condiciones relativos a la correspondiente 
alcantarilla, haciendo la construcción en conformidad a ella. 

Art. 11. Los i ingenieros inspectores u otros empleados autorizados 
para dirigir o vigilar los trabajos domiciliarios y su funcionamiento, ten- 
drán libre acceso a los inmuebles en conformidad a las prescripciones del 
3 reglamento que dicte el Presidente de la República, acreditando previa: 
Mente el carácter que invisten ante el dueño, agente inquilino o quien lo 
 Tepresente, y a horas E y oportunas y previo aviso según los casos. 

(46) 
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Si se pusiere resistencia a las visitas domiciliarias indicadas, se pe= 
dirá por medio de la inspección respectiva, el auxilio de la fuerza públ 
ca, que deberá ser acordado por la autoridad competente con citeltión de : 
interesado. | 

Art. 12. Los os o inquilinos deberán mantener en pere 
estado las instalaciones, siendo responsables de las obstrucciones prove 
nientes por infracción a las disposiciones reglamentarias del servicio. 

Art. 13. Quedarán sometidos, en cuanto les concierna, respectiv 
mente, los propietarios e inquilinos de inmuebles urbanos y los empresa 
rios que intervengan en las instalaciones del servicio domiciliario, a la 
prescripciones de la mencionada reglamentación que se refiere a la forma, 
plazo y materiales de construcción; a la inspección de las obras; a la d 
sinfección y relleno de las acequias, fosos, etc,; y a la aplicación de multe 
que hasta el máximum de cien pesos, se establezcan por la infracción a la 
disposiciones legales y reglamentarias. : 

Art. 14. El Presidente de la República queda autorizado para. conc 
rrir, con los fondos que conceda la ley de presupuestos y en la misina pre 
porción que las municipalidades, a la formación del nuevo estado o rol d 
las propiedades urbanas, para la mejor percepción del impuesto de des: 
giles, debiendo considerarse el gasto correspondiente como parte de los d 
administración a que se refiere el artículo 4. para los efectos de su reem 
bolso que en dicho artículo se establece. poa E 

Art. 15. La ley de presupuestos consultará anualmente las sumas ne- E 
cesarias para subvenir al cumplimiento de las disposiciones de la pre: : 
sente ley. 

Las rentas de cada empresa quedarán afectas al pago y amortizació 
de la suma que en cada una se invierta. e 

Art. 16. Las obras de agua potable de las ciudades que se determi E 
nan en el artículo 1.9, se ejecutarán en conformidad a los planos. presu. 
puestos y especificaciones formados por la Inspección General de Agua - 
Potable y Saneamiento y aprobados por el Presidente de la República. 

Art. 17. Se autoriza al Presidente de la República para fijar en cada: 
ciudad en que se establezca el servicio de agua potable o en que estuviere 
establecido con fondos fiscales a en que hubiere recibido subvención del: 
Estado, el precio de consumo por metro cúbico. Será obligatorio E uso a 
los medidores. E 

Art. 18. Se declaran libre de derecho de internación las cañerías ; 
demás artículos que importe el estado para los servicios que instalare de 
agua potable y saneamiento de las poblaciones. 3 

Art. 19. (1) El Presidente de la República dae los reglamentos. 
necesarios para la explotación de los servicios de agua potable y sanea- 
miento, que se hubieren instalado con fondos fiscales, subvencionados 
por el Estado y que se instalaren en adelante, a fin de que se garantice su 
conservación y de que sus productos se destinen al A hs e 
pS | 


anexos que la oe que hubieren sido jecutaddr O se coculaiad a E 
- fondos fiscaler, se considerarán fiscales hasta el reembolso de las suma 


PS 


(1) Modificado por la ley N:” 3185. 
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vertidas por el Estado en su ejecucion, y llenada esta condición pasarán 
a ser propiedad de las respectivas municipalidades (1). 

Do Art. 21. Se declaran de utilidad pública los terrenos y edificios que 
sea necesario ocupar en la construcción y servicio de las obras en confor- 
midad a los proyectos respectivos. 

Art. 22. Se autoriza al Presidente de la República para tomar a con- 
trata, por el tiempo que fuere necesario, los empleados” que exija la vigi- 
lancia de la ejecución de las obras a que se refiere la presente ley. 
Art. 23. Se autoriza al Presidente de la República para contratar, 
hasta por la suma de un millón quinientas mil libras esterlinas, un em- 
préstito al interés máximo del cuatro y medio por ciento anual y dos por 
ciento de amortización acumulativa, también anual. 

El producto líquido de dicho empréstito se depositará en bancos de 
“primera clase que el Presidente de la República designe y quedará desti- 
ñ bado exclusivamente a la ejecución de esta ley. 

Art. 24. La Municipalidad de Valparaíso entregará anualmente al 
F isco, de la suma que recaudare por el impuesto de haberes, la cantidad 
de ciento cincuenta mil-pesos para contribuir al pago de los intereses y 
amortización de la deuda contraída por el Fisco para las obras de sanea- 
miento y defensa de aquella ciudad, indicada en la presente ley. 

Esta obligación cesará, extinguida 0 amortizada totalmente la deuda 
<A respectiva. 

is Y por cuanto, etc.—Gerxmán Riesco. — Miguel Cruchaga. 


. 


Se modifica el art. 19 de la ley anterior 


Ley núm. 3 185.—Por cuanto, etc.: 
Artículo único.—Sustitúyese el artículo 19 de la ley número 1 835, 
de 12 de Febrero de 1906, por el siguiente: 

Artículo 19. El Presidente de la República dictará los reglamentos 
“necesarios para la explotación de los servicios de agua potable y sanea- 
miento que se hubieren instalado con fondos fiscales, subvencionados por 
el Estado y que se instalen en adelante a fin de que se garautice su con- 
—servación y de que con sus productos se atienda al mejoramiento y ensan- 
che de estos servicios y a la ejecución de nuevos servicios, en las ciudades 
E que se Indican, de : acuer g9 con el siguiente plan: 


Año 1917 


+0 


Es Ena millón doscientos veinte mil pesos ($ 1220000) para las siguien- 


0] La ley 12830, Julio 28 de 1899, dispone que las municipalidades que hayan 
po 0 recibieron alguna subvención para instalar o sostener el servicio, ES 


el señanza' nacional y particular eratuita y a todos los establecimientos fiscales y la 
Da oro 2 del mismo año, dispone que no os ser dd ui 
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Andes, Coquimbo y Serena, Ovalle, Renca, Rancagua, Curicó, Linares, 
Cauquenes, Concepción y Talcahuano, Cañete y Puerto Mont£. | 
- Instalación del servicio de agua potable de Illapel, e Unión, Bulnes, 
Molina, Cartagena y San Antonio y Llolleo. ) e 


ko 1918 z 


Un millón seiscientos setenta y cinco mil pesos ($ 1675000) paa las 
siguientes obras: 
Mejoramiento de los servicios de agna potable de San Felipe, Los 
Andes, Coquimbo y Serena, Ovalle, Renca, Rancagua, Peumo, Curicó, 
Linares, Cauquenes, Concepción y Talcahuano, Cañete y Puerto Montt. 
Instalación de los servicios de agua potable de Illapel, Tocopilla, Tal 
tal, Viclhuquén, a La Unión, Bulnes, Molina, Cartagena pa San: E 


a : 
Año 19190 A 0 


Un millón seiscientos sesenta mil pesos ($ 1 660 000) para las siguien= 
tes obras: | 
| Mejoramiento de los servicios s de agua potable de San Felipe y Los 
Andes, Coquimbo y Serena, Curicó, Linares, Cauquenes, Concepción i 
Talcahuano y Melipilla. 
Instalación de los servicios de agua potable de Tlapel, Tocopilla, Tal 
tal, Calera, Lautaro, Nueva imperial, La Unión, Bulnes, cacon y S 
Antonio y Pitrufquén. 


Año o 


Un millón seiscientos setenta mil pesos ($ 1 670 000) para las siguien 
tes obras: 

Mejoramiento de los servicios de agua potable de San Felipe. y Los. 
Andes, Coquimbo, Serena, Curicó, Concepción y Talcahuano, Melipilla 
Chanco, 

Instalación de los servicios de agua potable de. ape al 
- Tocopilla, Paltal, Calera, Lautaro, La Unión, Bulnes, Achao y Pitrufquén.. 


Año 1921 


Un millon sercióntos setenta 4 pesos ($ 1670 000), para las 
guientes obras: a 
Mejoramiento de los servicios de agua potable de San Felipe y L 
Andes, Coquimbo y Serena, Concepción y Talcahuano, Chanco y Coron 
Instalación de los servicios de agua potable de Taltal, Salamanc 
Calera, La Unión, Bulnes, Tacna y Arica. | | 


AxÑo 1922 

Un millón seiscientos setenta mil pesos ($ 1670 000), para. las siguien 

tes obras: 2 | 
Mejoramiento de los servicios de agua potable de San Felipe y Lo 
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A MESS Coquimbo y Serena, Coronel, Chillán, Temuco, Copiapó y San 


8 alóción de los servicios de agua potable de Tacna y Arica, Calde- 
: ra, Huasco, Freirina y Limache. 


AÑo 1923 


Un millón seiscientos sesenta e ($ 1660 000) para lbs siguien- 
tes obras: 

Mejoramiento de ls servicios de agua potable de Chillán, Temuco, 
Copiapó, Rengo, Constitución, Putaendo, Petorca, Arauco, San Carlos, 
-Quirihue y San Javier. 

Instalación de los servicios ds agua potable de Tacna y Arica, Huas- 
00) y; Freirina, y Limache. 
- Año 1924 


SN millón seiscientos cincuenta mil pesos ($ 1650000) para las si- 
? En obras: 
| lustalación: de los servicios de agua potable de Tacna y Arica, Calde- 


Año 1925 


Un millón seiscientos cincuenta mil pesos ($ 1650 000), para AS si- 
guientes obras: 

Instalación de los servicios de agua potable de 'Pacna y Arica, Calde- 
ra, Huasco, Freirina y Limache. 


Año 1926 


Un millón sescientos cincuenta mil pesos ($ 1650 00(), para las si- 
nientes obras: 

Instalación de LoS servicios de agua potable de 'Pacna y Arica, Calde- 
a Sl Gorbea. 

Año 192 


“Ue millón seiscientos cincuenta 1 mil pesos ($ 1650 000), para las si- 
3 guientes obras: 

-—Instalasión de los servicios de agua potable de Gorbea, Río Bueno, 
cite Carampangue, Yumbel, Santa Oruz, Los Vilos, Gelvarino, San 
icente y Empedrado. 

E En el año respectivo, se dará preferencia para la instalación de servi- 
cios a las capitales de departamento que no lo tuvieren y que figuren en 
te plan. 

Para la realización de este plan se constituirá en depósito en la Teso- 
ería Fiscal de Santiago el sobrante que anualmente se obtenga de la ex- 
ación de los servicios y, terminada la ejecucion de las obras que com- 
ende, esos sobrantes ingresarán a rentas generales de la Nación.» 

ES Y por cuanto, ete. » 

Santiago, a 13 de Enero de 1917. —Juax Luis Saxruentes.—Enri- 
Zañartu Je | 
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Servicio obligatorio de desagiie 


- Ley 342.—Santiago, 19 de Febrero de 1396.—Artículo 1.—Autor 
zase a las Municipalidades que funcionan en ciudades y villas cuya pob 
ción exceda de-cinco mil habitantes para establecer, como obligatorio 
serzicio de desagie por medio de alcantarillas o cañerías. 

Art. 2.2 Los propietarios de inmuebles situados dentro de. los barrio 
en que se coloquen dichas alcantarillas o cañerías quedan obligados: 

a) A instalar y mantener dentro de sus propiedades y a su costa 
cañerías y demás.aparatos que el servicio de desagies requiere; 

b) A permitir a los agentes que la autoridad local designe, la 
pección de los servicios particulares para cerciorarse de su oen fune 
namiento; 

c) A cegar dentro de. sus o los pozos 0 depósitos destin 
dos a excusados. 

Art. 3.2 Los propietarios pagarán por el servicio de desagúe la cu 
que fije la respectiva Municipalidad. Este gravamen no excederá de 
tres por mil al año sobre el valor de la propiedad, computando según 
avalúo que rija para el cobro del impuesto de haberes; pero podrá elevar: 
se hasta seis pesos anuales, cuando el valor de la propiedad «baje de d 
mil pesos. Si este valor excede de cincuenta mil pesos por el exceso sí 
podrá cobrarse en la proporción de uno por mil, y en ningún caso el ; 
vamen anual subirá de quinientos pesos (1). EN 

Art. 4.2 La obligación que impone el artículo anterior, se hará ef 
tiva en cada edificio o sección del edificio destinado a una habitació 
servicio independiente; pero no se tomarán en cuenta las varias aplica 
nes que dentro de ellas se hagan para el uso de la misma familia o. 
pantes del lugar gravado. 

Art. 5.2 La Municipalidad hará los trabajos a que se Paños el al 
2.0 de esta ley por cuenta de los propietarios cuando estos no lo hicie: 
Si la propiedad valiere menos de dos mil pesos y su dueño carecier 
recursos, el trabajo se hará por la Municipalidad, sin cargo a los interesa 


(1) La ley número 1 624 bis, Noviembre 27 de 1903, que autorizó la ejecución 
alcantarillado de Santiago, establece en el número 6: 
«Constituirán las entradas de la Empresa de desagies: : 
1.0 El producto de la contribución de desagúes establecida por la ley de 19 de, 
brero de 1896, cuya cuota se fija en el dos por mil sobre el valor de la propiedac 
que estuviese instalado este servicio, siempre que dicho valor no exceda de cincu 
mil pesos. z 
Por el exceso, sólo Ta cobrarse en-la proporción de uno por mil, entendi 
se que la contribución comprende todos los desagúes de una misma propiedad. | 
En ningún caso la contribución bajará de seis pesos al año. . 
2.0 Las demás entradas que proporcione el giro de la Empresa. 0 
La contribución de desagúes será cobrada por el Fisco en la misma do na. 
que cobran las Municipalidades el impuesto de haberes, y llegado el caso de req 
miento judicial, el procedimiento ejecutivo se ajustará a las reglas especiales est 
cidas por la ley para el cobro de dicho impuesto. 
Para el cobro del impueste del alcantarillado, se tomará como base el dl 
rija para el impuesto sobre los haberes y el que se forme para las propiedades exen 
de este último impuesto, quedando facultado el Ministerio Público, a requerim 
del Presidente de la República, para intervenir en las rectificaciones que se h 
dicho avalúo.» : E o : 
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Art. 6.2 Eñdo los daa cion sirvan barrios construídos en cerros o 
A lérrenos muy accidentados, podrán los propietarios que no tuvieren acceso 
directo a las cañerías matrices, atravesar con sus cañerías particulares las 
propiedades intermediarias, si de él no se sigue grave daños al dueño de 
éstas y previa la correspondiente indemnización. 
Art. 7.2 Se declaran libros de derechos los materiales que se impotr- 
ten del extranjero para la construcción del servicio principal de desagies 
en las poblaciones. , 
a -— El Presidente de la República fijará, en cada caso, la cantidad a que 
se extiende la liberación, en vista de los presupuestos de las obras y del 
infórme de la Dirección de Obras Públicas. 

- Art. 8.2 Autorízase a las Municipalidades para que puedan contratar 
con empresas particulares la construcción y explotación de los servicios 
de desagúes, debiendo sujetarse esos contratos a las: condiciones estable- 
Midas en la presente ley y pudiendo extenderse hasta treinta años su du- 
ración. 

E Y, por cuanto, etc.—JorGE Monte O: Reng1/o. 


lo 
odas 


3 Ss Aprobación de proyectos y calidad de las aguas 


ña: 3 615.—Santiago, 29 de Setiembre de 1900.—He acordado y 
decreto: 
No podrá destinarse cantidad alguna de los fondos que conceda el 
Micros Nacional para atender a la provisión de agua potable en las ciu- 
dades o poblaciones de la República, sin que se encuentren previamente 
aprobados por decreto supremo los planos, presupuestos y especificaciones 
de las obras que deberán ejecutarse para llevar a término la provisión del 
mencionado servicio, 
e Ni podrán aprobarse los indicados planos, presupuestos y especifica: 
ciones, sin que se hubiere acreditado con anterioridad y satisfactoriamen- 
te, en el Minis terio del Interior, la calidad y cantidad de las aguas que se 
. aprovecharán para la realización de las mencionadas obras, como tambien 
la propiedad de las mismas aguas y de los terrenos que” deberán recorrer 
para llegar a la ciudad o población que van a abastecer. 
Tómese razón, comuníquese, publiquese e insértese en el Boletín de 
] las Leyes y Decr etos del Gober no. —FERNANDEZ.—Riafael Errázuriz Ur- 
pa 


e] Régimen forestal de las hoyas hidrográficas de captación 


pe Santiago, 14 de Mayo de 1912. EN 1 086. aida que 
E ara dotar de agua potable a diversas ciudades de la República el Gobier 
no ha adquirido la propiedad de las extensiones de terrenos en que se en- 
cuentran ubicadas las hoyas hidrográficas en que se hace la captación de 
las aguas, y que para mantener la mayor producción de la fuente y con- 
servar la pureza de las aguas es necesario someter esos terrenos a un régi- 
men poa permanente, Decreto: 
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La Inspección General de Bosques, Pesca y Caza, tendrá a su cargo 
los terrenos adquiridos por el Fisco y los que adquiera en lo sucesivo para 
la captación de las aguas destinadas a los servicios de agua potable de las 
diversas ciudades de la República. | 

Dicha Oficina procederá a formar los presupuestos de replantación 
corrección forestal de los indicados terrenos, y cerrarlos en a 
a los deslindes de la propiedad fiscal que indique la Dirección de Obras 
Públicas al hacer entrega de los terrenos a la Inspección General de Bos- 
que, Pesca y Caza. 3 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de - 
las Leyes y Decretos del G obier no. —BaRrROS Luco —Abraham A. Ovalle, 3 


Alcantarillado de ciudades.— Ley que destina fondos Para 
estas obras 


Ley número 3849.—Por cuanto, etc. | E 
Artículo 1.2 El Presidente de la República invertirá, dentro del ir 
mino máximo de diez años, hasta la suma de quince millones de. pesos, 
moneda nacional oro, en la ejerución de obras de desagúe, en conformidad 
a las disposiciones de la presente ley. 3 
Art. 2.2 Los trabajos correspondientes se ejecutarán por la Dirección) 
de Obras Públicas y se contratarán a precio alzado en licitación pública, E 
según el orden de precedencia que a continuación se indica: E 
a) «Ensanche de los servicios de Curicó, La Serena, Talca, Chillán, 
Concepción y Valdivia y terminación de las obras que se ejecutan en Ari. 
ca y Tocopilla, y , 
b) Iustalación de servicios de dedaito | en las siguientes poblaciones: 
Pisagua, Coquimbo, Papudo, San Antonio, Cauquenes, Constitución, Ua 
tagena, Tomé, Talcahuano, Lota, Coronel, San Felipe, Los Andes, Copia: 
pó, Temuco, Los Angeles, Quillota, Linares, Rancagua, Parral, Osorno, 
Ovalle, Melipilla, Llolleo, San Bernardo, Yambel, La Unión, Pitrufquen, 
Río Bueno, San Fernando, Ancud, Limache, Angol y en las demás que, 
- durante el ejercicio de la presente ley, lleguen a tener diez mil habitantes 
o más, según el orden de precedencia de su mas alta población. - 
Este orden de precedencia en la contratación de las obras se a 
derá sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 9.2 de la presente ley. E 
ISI Presidente de la República podrá, durante los cuatro meses si- 
guientes a la fecha de la promulgación de esta ley, ejecutar los trabajos 
por administración, bajo la supervigilancia de la Dirección de Obras Pú- 
blicas y sometiéndose a los precios que fijen los presupuestos respectivo 
y los empresarios a quienes se adjudiquen las obras, deberán descont 
del precio alzado las sumas que en ellos se hubieren invertido. 
Art. 3.2 Las obras se ejecutarán en conformidad a los proyectos de 
carácter definitivo que apruebe el Presidente de la República. 
Art. 4.2 El Presidente de la República emitirá con la garantía del E 
tado bonos que ganarán hasta el 9 por ciento de interés anual y qe ten: | 
drán la amortización que se fije en el respectivo contrato. z | 


eS 
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Estos bonos podrán colocarse en Chile por medio de propuestas pú- 
blicas o en el extranjero, por la cantidad necesaria para producir la suma 
fijada en el artículo 1.9, y su valor se fijará en moneda corriente, o en 

moneda nacional de oro o su equivalente en moneda extranjera. 

4 La emisión podrá Nacerse por el total de la suma autorizada en el ar- 
tículo 1. o por cuotas parciales cuyo monto fijará el Presidente de la Re- 

; pública. 

Art. 5.2 Los fondos que se obtengan mediante las emisiones de bonos 
de que se trata en el artículo anterior, se aplicarán al pago de les trabajos 

a que se refiere la presente ley, al de las expropiaciones necesarias para la 

ejecución de las obras. y al pago de los intereses de los bonos durante el 
ÓN de ejecución de las obras. 

Los estudios e inspecciones de las obras se harán por los empleados 
de la Dirección de Obras Públicas sin remuneración especial. 

Art. 6.2 lil Presidente de la República, por intermedio de la Inspec- 
ción de Agua Potable y Saneamiento, tendrá la administración de los ser- 
—yicios que se instalen y la recaudación del impuesto de desagiie y de las 
entradas del servicio de agua de lavado, hasta que las sumas percibidas, 
deducción hecha anualmente de los gastos de explotación, hayan reembol- 
sado el total de las cantidades que se inviertan en su instalación. Para este 
sl efecto se llevará una cuenta a cada población, en la que se cargará el ser- 

vicio de los bonos y los gastos de la explotación y se abonará el pugo de 
las cuotas de contribución de desagúe. En esta cuenta se computarán in- 
fereses de 8%, asía los cargos como a los abonos. 

Una vez pagadas las obras se entregarán a las respectivas I Municipa- 
«lidades. 

ys Art. 7.2 Conetituirán las entradas de las nuevas empresas de des- 
agúe: E 

+ a) El producto de la contribución de desagúe, que en ningún caso. 
podrá bajar de doce pesos al año por cada servicio ni exceder del cuatro 

por mil sobre el valor de los avalúos que rijan para los impuestos sobre 

los haberes, y del que se forme para las propiedades exentas de este último 

- Impuesto, 

348 contribución rejirá para cada predio desde el trimestre siguiente a 
aquel en que se declare en explotación la red de desagúe, y 

b) Las demás entradas que proporcione el giro de la Empresa. 

Art. 8. La contribución de desagúe será cobrada en la misma forma 
que el impuesto de haberes, y llegado el caso de requerimiento judicial 
tendra mérito ejecutivo la cuenta formada por la administración del ser- 
vicio y el procedimiento se ajustará a las reglas especiales establecidas por 
cla ley para el cobro de las contribuciones. 

E Art. 9.0 En las ciudades de menos de diez mil habitantes, el Presi- 
dente de la República podrá contratar la ejecución de las obras de alcan- 

—tarillado con arreglo a las siguientes condiciones: 

a) Siempre que lo solicite la Municipalidad respectiva a pedido de 

vecinos que representen el 70% de los propietarios de la población, obli- 

- gándose aquella a contribuir con un 30% del valor de los estudios. El 

Fisco costeará el 70% restante, : 

2h) Que el prafueto anual de la contribución de desagúe sea suficiente 

e cubrir los gastos de explotación del servicio, los intereses del capital 


ES 
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que se. invierta en la construcción de las e 20 
- En estos servicios el monto de la contribución de all 

canzar hasta el seis por mil de los avalúos que rijan LS el O 

copposión de haberes. | 


ca de dec en una na será a de les propi 1 
talación, a su costa, de desagiúes en el interior de sus respectivos 111 
bles y su conexión con la red pública, dentro de los plazos que ea el Pre 
sidente de la República, plazos que serán improrr ogables. és 


ley, ne cuenta de los pr peón en los casos ais 
a) Cuando lo Ss el propietario que habite un inmueble" 


el precio de las ES v demás Cargos a que se refiere este O 
nando el interés de 8 por ciento anual en caso de mora en el pago. de 
dividendo, y | 


de dichos plazos. | 
En este caso el propietario estará obligado a pagar el o de la. 
al ado y sl ol mora, abonará el 12% de interés anual, Las ( cuer 


a) y Y) de este ábtícalo, tendrán mérito ejecutivo y el privilegio que ( co ER 
o a los créditos fiscales a de impuestos o E 


escrita del jefe del respectivo servicio, en cada caso. : 
Art. 13. Los propietarios e inquilinos serán responsables de las b 
trucciones o deterioros provenientes de infracciones. a las do) 
reglamentalias del servicio. : 
aa 14 Los o e inquilinos de inmuebles urbanos y 


ningún género. e 
El infractor deberá pagar la multa en el acto del requerimiento 
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tendrá el plazo de diez días para reclamar, ante el juez letrado en lo civil 
correspondiente, de la resolución del gobernador. 
3 Art. 15. Se declaran de utilidad pública los terrenos necesarios para 
la ejecución de las obras de desagúe, así como las aguas indispensables 
para el servicio de lavado de las alcantarillas o el uso de dichas aguas con 
É: el expresado objeto. 
e La expropiación se llevará a efecto con arreglo a la ley 3313, de 21 
de Septiembre de 1917, relativa a los trabajos de saneamiento. 
E Los propietarios particulares quedan obligados a permitir, sin indem- 
Ñ nización alguna, la ejecución de las obras que fueren necesarias para la 
3 construcción de los desagies que hayan de atravesar sus predios. 
MY por cuanto, etc. —Bantiago, 11 de Febrero de 1922 — Arturo ÁLES- 
e SANDRI. —Francisco Garcés Gana. 
E 


Ley que modifica la Ley 3849 


pnuagos: 24 de Octubre de 1923.—Ley núm. 3990.—Por cuanto, etc. 


Ar tículo único.—Introdúcense las siguisntes modificaciones a la Ley 
3 número 3849, de 11 de Febrero de 1922: 

E a) Reemplázase el inciso b del Artículo 2.? por el siguiente: 

2 b) Instalación del ser vicio de desagiles en todas las ciudades que ten- 
gan actualmente más de ocho mil habitantes y en las demás poblaciones 
que durante el ejercicio de la presente ley lleguen a tener ocho mil habi- 
3 tantes o más, todo en el orden de precedencia de la más alta población sin 
3 perjuicio de la ejecución de estas obras en los puertos, de acuerdo con 
las obligaciones derivadas de la Convención Sanitaria “internacional de 
Washington de 1911 y de lo que resuelva el Presidente de la República, 
Es previo informe del Consejo de Obras Públicas, en que se tomará en cuen- 
ta el costo por vida salvada con la ejecución de las obras. 

El orden de precedencia en la contratación de las obras se entenderá 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9.” de la presente ley, 

-b) Reemplázase el Artículo 5.* por el siguiente: 

«Los fondos que se obtengan mediante las emisiones de bonos de que 
se trata en el artículo anterior se aplicarán al pago de los trabajos a que 
se refiere la presente ley, al de las expropiaciones necesarias para la ejecu- 
ción de las obras, al pago de los intereses de los bonos durante el período 

de ejecución de las obras y al pago de los estudios e inspección técnica, 
pudiéndose invertir en los estudios hasta un dos por ciento y en la inspec- 
ción técnica hasta un ocho por ciento del valor de las obras. » 
o c) Agrégase al Artículo 9.2 de la ley 3849, los siguientes incisos bajo 
la letra ía 
«Se autoriza al Presidente de la República para que pueda contratar 
la construcción y explotación de Jas obras de alcantarillado a que se. refie- 
re esta ley conforme a proyectos definitivos aceptados por la Dirección de 
Obras Públicas y ejecutados conforme a las normas que fije esta reparti- 
ción, garantizándose a los constructores hasta cinco por ciento de interés 
sobre el capital efectivamente invertido en las obras. | 
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En este caso el monto de la contribución de desagiies será Sade por 
el Presidente de la República con arreglo a la pauta señalada en la a 215 HE 
del Artículo 7. de la presente ley.» 3 

d) Reemplázase la letra a) del Artículo 11 por el a 3 

a) Cuando lo solicite el propietario que habite un inmueble cayo ava- E 

Júo para el pago de la contribución de haberes no pase de cinco mil pesos A 

y que no tenga otro bien raíz. En este caso el propietario pagará al Fisco - 

en el plazo de diez años y por dividendos anuales de diez por ciento. do 

precio de las obras y demás cargos a que se refiere este artículo, abonado : 
el interés de ocho por ciento anual en caso de mora en el pago de cada S 

dividendo. 0 

Artículo transitorio. —Autorizase al Presidente de la República para 
que refunda en un solo texto las disposiciones de la Ley núm. 3849 de 14 
de Febrero de 1923 que queden vigentes, y las de la presente. 

Y por cuanto, etc.—ALEssANDRI.—4/". Mardones. 


Decreto qne refunde el texto de las leyes anteriores 


Santiago, 21 de Noviembre de 1922. Sep! N;%-1 151. a uso de led 
facultad que me confiere el artículo transitorio de la ley N.* 2990, de 24 
de Octubre último, 3 


Decreto: 


.. como el texto refundido de las leyes N.* 3 849, de E! de 
Febrero de 1922, y No 2 Y90, de 24 de Octubre del presente año, . si A 
guiente: A 
Artículo 1.< El Presidente de la Hepúblis invertirá, des del tér 
mino máximo de diez años, hasta la suma de quince millones. de pesos 
($ 15000 000), moneda nacional de oro en la ejecución de las obras de ] 
desagúes, em conformidad a las disposiciones de la presente ley. 3 

Art. 2.2 Los trabajos correspondientes se ejecutaren por la Dirección E 
de Obras Públicas y se contrataren a precio alzado en licitación pública, a 
según el orden de precedencia que a continuación se indica: A 

a) Ensanche de los servicios de Curicó, La Serena, Talca, Chillán 
Concepción y Valdivia y terminación de las obras que se ejecutan en Arica 
y Tocopilla; y 

b) Instalación de los servicios de desagies en todas las cindedes que 

tengan actualmente mas de ocho mil habitantes y en las demas poblacic 

nes que durante el ejercicio de la presente ley lleguen a tener ocho mi 
habitantes o mas, todo en el orden de precedencia de la mas alta población 
sin perjuicio de la ejecución de estas obras en los puertos de acuerdo con 
las obligaciones derivadas de la Convención Sanitaria Internacional di 
Washington de 1911 y de lo que resuelva el Presidente de la República 
previo informe del Consejo de Obras Públicas, en que se tomará e 
cuenta el costo por vida salvada con la ejecución de las obras. ] . 

El orden de precedencia de la contratación de las obras se entende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la ley: : 


(¿A 
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Art. 3.2 Las obras se ejecutarán en conformidad a los proyectos de 
caracter definitivos que apruebe el Presidente de la República. 
Art, 4.2 El Presidente de la República emitirá con la garantía del 


Estado bonos que ganaren hasta el 8 % de interés anual y que tendrán la 


amortización que se fije en el respectivo contrato. 
Estos bonos podrán colocarse en Chile por medio de propuestas pú- 


blicas o en el extranjero, por la cantidad necesaria para producir la suma 


fijada en el artículo 1.2 y su valor se fijará en moneda corriente, o en 
moneda nacional de oro o su equivalente en moneda extranjera. 

La emisión podrá hacerse por el total de la suma autorizada en el 
artículo 1. o por cuotas parciales cuyo monto fijará el Presidente de la 


República. 


Art. 5.2 Los fondos que se obtengan Abre las emisiones de bonos 
de que se trata en el artículo anterior, se aplicarán al pago de los trabajos 
a que se refiere la presente ley; al de las expropiaciones necesarias para la 


ejecución de las obras; al pago de los intereses de los bonos durante el 


período de la ejecución de las obras; y al pago de los estudios uv inspec- 


'clón técnica, pudiendo invertirse en los estudios hasta un dos por ciento 


y en la inspección técnica hasta un ocho por ciento del valor de las obras. 
Art. 6. lil Presidente de la República, por intermedio de la Inspec- 


ción de Agua Potable y Saneamiento, tendrá la adininistración de los ser- 


viciosque se instalen y la recaudación del impuesto de desagúe y de las 


entradas del servicio de agua de lavado, hasta que las sumas percibidas, 
deducción hecha anualmente de los gastos de explotación hayan reembol- 


— palidades. 


sado el total de las cantidades que se inviertan en su instalación. Para este 
efecto, se llevará una cuenta a cada población, en la que se cargará el ser- 
vicio de los bonos y los gastos de explotación y se abonará el pago de las 
cuotas de contribución de desagiie. lón esta cuenta se computarán intereses 
de 6%. así a los cargos como a los bonos. 

Una vez pagadas las obras, se entregarán a las respectivas Munici- 


Art. 7. Constituirán las entradas de las nuevas Empresas de Desagúe: 
a) El producto de la contribución de desagúe, que en ningun caso 
podrá bajar de doce pesos al año por cada servicio, mi exceder del cuatro 


por mil sobre el valor de los avalúos que rijan los impuestos sobre los 


haberes, y del que se forme para las propiedades exentas de este último 


Impuesto. 


La contribución regirá para cada predio desde el trimestre siguiente 


aquel en que se declare en explotación la red de desagúe; y 


$ 


b) Las demás entradas que proporcione el giro de la impresa. 

Art. 8. La contribución de desagúe será cobrada en la misma forma 
que el impuesto de haberes, y llegado el caso de requerimiento judicial, 
tendrá mérito ejecutivo la cuenta formada por la Administración del Ser- 
vicio y el procedimiento se ajustará a las reglas especiales establecidas por 
a ley para -el cobro de las contribuciones. 

Art. 9.2 En las ciudades de menos de diez mil habitantes, el Presi- 
dente de la República podrá contratar la ejecución de las obras de alcan- 
tarillado con arreglo a las siguientes condiciones: 


y a) Siempre que lo solicite la Municipalidad respectiva, a pedidos de 
Vecinos que representen el setenta por ciento de los propietarios de la po- 
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_ 


) a E Ene 
blación, obligándose aquella a contribuir con un treinta por cientó del va: 
lor de los estudios, el Fisco costeará el setenta por ciento restante; o 

b) Que el producto anual de la contribución de desagúe sea suficien 
para cubrir los gastos de explotación del servicio, los Intereses del capit 
invertido y para pagar la mitad, a lo menos, de la amortización del capit 
que se invierta en la construcción de las obras. a EE 


En estos servicios, el monto de la contribución de desagúe, podrá al. 
canzar hasta el seis por mil de los avalúos que rijan para el cobro de 
contribución de haberes; y pS o 38 

c) Se autoriza al Presidente de la República para que pueda contrata 
la construcción y explotación de las obras de alcantarillado a que se refiere 
esta ley conforme a los proyectos definitivos aceptados por la Dirección de 
Obras Públicas y ejecutados conforme a las normas que fije esta repartl. 
ción, garantizando a los constructores hasta cinco por ciento de inter 
sobre el capital efectivamente invertido en las obras. , E 

En este caso el monto de la contribución de desagies será fijado por 
el Presidente de la República con arreglo a la pauta señalada en la leta a 
del artículo 7.2 de la presente ley. A] 

Art. 10. Una vez terminada totalmente la instalación de la red públi 
ca de desagúe, en una población, será obligación de los propietarios la 
instalación, a su costa, de desagiles en el interior de sus respectivos inmue 
bles y su conexión con la red pública, dentro de los plazos que fije el Pre 
sidente de la República, plazos que serán improrrogables. - ce 

Los predios en que no se instalare este servicio dentro del plazo seña 
lado, serán mandados cerrar por el representante del Ejecutivo. 


Art. 11. El Presidente de la República dispondrá que se construyan 
las obras domiciliarias con los fondos a que se refiere el artículo 5. de esta 
ley, por cuenta de los propietarios, en los dos casos siguientes: E 

a) Cuando lo solicite el propietario que habite un inmueble cuyo ava- * 
lúo para el pago de la contribución de haberes no pase de cinco mil pesos - 
y que no tenga otro bien raíz. En este caso el propietario pagará al Fisc 
en el plazo de diez años y por dividendos anuales de diez por ciento el 
precio de las obras y demás cargos a que se refiere este artículo, abonando * 
el interés del ocho por ciento anual en el caso de mora en el pago de cad 
dividendo; y ] ! E 

b) Cuando dichas obras no sean iniciadas dentro de los plazos regla 
mentarios o cuando, iniciadas, se encuentren paralizadas a la expiració 
de dichos plazos > E 

En este caso el propietario estará obligado a pagar el valor de la obr: 
al contado y si hay mora abonará el doce por ciento de interés anual, La 
cuentas del costo de las obras que construya el Fisco en conformidad a lo: 
incisos a) y hb) de este artículo tendrán mérito ejecutivo y el privilegio qu 
corresponde a los créditos fiscales procedentes de impuestos devengados. 

Art. 12. Los encargados de la construcción y explotación de las obr 
de desagúe tendrán libre acceso a los inmuebles de propiedad particular. 
para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, con orden: 
estricta del jefe del referido servicio, en cada caso. Ro ON 

Art. 13. Los propietarios e inquilinos serán responsables de las ol 
trucciones o deterioros provenientes de infracciones a las disposicione 


. . 


reglamentarias del servicio. E y 


o 
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; Art. 14. Los propietarios e inquilinos de inmuebles as y los 
empresarios que intervengan en las instalaciones del servicio domiciliario, 
quedarán sometidos, en cuanto les concierna respectivamente, a las pres- 
—Cripciones y a las multas que hasta el máximo de cien pesos podrá impo- 
ner el Reglamento. 
La aplicación de las multas será decretada por e el Gobernador del de- 
par tamento y se hará ECO desde luego sin sujeción a trámite de nin- 
gún género. 
Bl infractor deberá pagar la multa en el acto del requerimiento o 
A consignar el monto de ella en la Tesorería Fiscal dentro del sexto día des- 
pués de la notificación. 
es Una vez pagada la multa o efectuada la consignación, el infractor 
tendra el plazo.de diez días para reclamar, ante el Juez Letrado en lo ci- 
vil correspondiente, de la resolución del Gobernador. 
: Art. 15. Se declaran de utilidad pública los terrenos necesarios para 
E ejecución de las obras de desagúe, así como las aguas indispensables 
para el servicio de lavado de las e o el uso de dichas aguas con 
el expresado objeto. 
: La expropiación se llevará a efecto con necio a la ley 3513, de 21 
de Septiembre de 1917, relativa a los trabajos de saneamiento. : 
A Los propietarios particulares quedan obigados a Poca sin indem: 


$ construcción de los desagúes que hayan de atravesar sus Drs 

- Artículo transitorio. —Autorízase al Presidente de la República para 
Es. refunda en un solo texto las disposiciones de la ley núm. 3849, de 11 
de Febrero de 1922, que quedan vigentes y las de la presente. 

: Tómese razón, os O NERO e Ones en el 


- Pliego de condiciones para la construcción de Alcantarillados 
CAPÍTULO PRIMERO.—L)ISPOSICIONES GENERALES 


| 1. Inspección del lugar de las obras.—El contratista deberá visitar per- 
Mos el lugar de las obras y recoger todos los a y antecedentes 


3 No se admitirá Elo alguno por, mayor trabajo, a consecuencia de 
“equivocación, error o incorrecta información sobre estos puntos o por 
cl alquiera otra inexactitud que pueda aparecer en los dibujos o especifi- 
caciones de las obras, ni tampoco podrá ser anulado el contrato por estas 
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con toccioiada! deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección 
Fiscal. 
3. Omistones.—En caso que alguna obra o trabajo, manifestar 
necesario, a juicio de la Inspección, para la debida y completa. realización 
de las obras o para su correcto funcionamiento, no figurara en las especi- 
ficaciones ni en los planos (por olvido o error), el contratista deberá, sin 
embargo, ejecutarlo de la manera mas perfecta, como si hubiera sido pre 
visto, sin que tenga por este motivo derecho a cobrar indemnización. 
4. Modificaciones a las obras.—No obstante la aceptación de los pla- 

nos y de las especificaciones de las obras, la Inspección Fiscal se reserva 
la facultad de introducir modificaciones en las obras, alterar los niveles. o 
la posición de algunas de ellas y ordenar su supresión o reemplazo, siem 
pre que estas variantes no importen un cambio fundamental del proyecto 
y en consecuencia, aumentar o disminuír las cantidades de las, diversa 
partidas del presupuesto, sin que el contratista tenga sra a exigir in 
demnización por esta causa. ! 
5. Iniciación y marcha de los trabajos. —El contratista deberá socie 

a la aprobación de la Inspección Fiscal el programa de dd de las di 
versas sectiones de las obras contratadas. 
Antes de iniciar los trabajos en cada sección, el conteatisia deba 
comunicar con un mes de anticipación a la Inspeccion Fiscal el orden que 
se propone adoptar y una vez aceptado no podrá alterarse sin acuerdo de 
la Inspección. Si no se hicieren observaciones dentro del mes, el contratis- 
ta podrá dar comienzo a los trabajos. | 
6. Nivelaciones y estacados.—Antes de dar comienzo a los trabajos s 
deberán colocar y nivelar PS los puntos principales de referen- 
cia que deberán servir para fijar las obras en elevación. Este trabajo se 
hará por el contratista, de acuerdo con la Inspección Eiecal y será contro: 
lado y verificado por ella si fuere necesario. S 
Ceda vez que el contratista se proponga empezar la construcción. de | 

de un trozo de cañería, colector, obra complementaria, etc., deberá dar 
aviso oportuno a la Inspección Fiscal y efectuar el trazado y estacado de / 
las líneas de base y la nivelación de los puntos de referencia de altura 
que deben servir para fijar las obras en plano y en elevación, en confor= 
midad a los planos aprobados. Dichos puntos serán definidos, si es necesa: 
rio, por medio de planchas y estacas adecuadas, cuyo costo incambirá al 3 
: contratista. 3 
El contratista velará por la conservación de o puntos de referen 

cia y deberá reemplazarlos de urgencia si hubieren sido movidos ' o des: 
truidos. 
Ei contratista deberá poner a disposición de los agentes de la Inspec 
ción, cada vez que lo soliciten, los operarios, instrumentos y demas ele 
mentos necesários para verificar el trazado, estacado de las obras y E 
medidas y cotas de nivel. 
* 71. Ejecución de las obras.—Las obras a que se refiere a. proy ecto 
aprobado y las que sea necesario ejecutar para formar o completar algun: 
parte de ellas, deberán hacerse en las mejores y mas sólidas condiciones 
con materiales de la mejor y mas aceptada calidad en su especie, en con 
formidad a los detalles contenidos en las especificaciones y dibujos y € 

: > 7 | Ese 
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las instrucciones pertinentes y a entera satisfacción de la Inspección 
Fiscal. ] 

El contratista deberá entregar las obras completas, enteramente aca- 

E badas, en condiciones de impermeabilidad, libres de imperfecciones y en 
perfectas condiciones de servicio, dentro del plazo que se indique en el 
contrato y a entera satisfacción de la Inspección Fiscal. 

8. Responsabilidad del contratista por la ejecución de las obras.——El 

contratista será responsable de Ja exactitud de la. posición, niveles y di- 

——mensiones de las diversas obras en conformidad a los planos aprobados y 
a las instrucciones escritas de la Inspección, y también de la calidad de 
los materiales y de la ejecución de las obras. 

Si en cualquier tiempo durante la ejecución de las obras o durante 

- el plazo de garantía apareciere algún error en la posición, miveles o di- 
mensiones de las obras o se comprobara que ellas no se ajustan a las 
prescripciones del presente pliego o instrucciones pertinentes o que han 

- resultado defectuosas en el hecho, el contratista deberá demoler y recons- 

—truir la obra viciada, por su cuenta y a entera satisfacción de la Iuspec- 

ción Fiscal, aun cuando durante su ejecución la obra no hubiere merecido 

2 reparos... 

9. Disposiciones de las nds -— Medidas de orden y de policta.—En 
la instalación de las faenas, el contratista consultará las mejores disposi: 
ciones tanto para los obreros como para los transeuntes. La disposición 
de la faena debe ser tal que ninguna de las casas incluídas en la zona de 

trabajo quede a mas de 200 metros de la vía mas próxima para el tráfico 

y que no se extienda por mas de tres cuadras consecutivas en una nisma 

calle 

| El contratista queda obligado a no interrumpir la circulación en las 

vías públicas sino durante el tiempo estrictamente indispensable para la 

ejecución de los trabajos. No deberá proceder al efecto a la apertura de 
los heridos sino cuando tenga listos los elementos y materiales de cons: 

- trucción, y procurará que las faevas de excavación, albañilería o coloca- 

ción de caños y de relleno avancen paralelamente y a la menor distancia 
admisible. 

Antes de interrumpir la circulación de una calle, el contratista dará 
aviso a la Iuspección Fiscal con dos días de anticipación, expresando el 
tiempo que durará el trabajo, a fin de que la Inspección reclame de la 

Intendencia y de la Alcaldía las medidas de policía y de orden mas opor- 

tunas y conducentes a que las obras se ejecuten sin tropiezo y a reducir 
al mínimuam la interrupción y la perturbación del tráfico de que trata el 
artículo siguiente. 

, Si el trabajo no se termina dentro del plazo estipulado, la Inspección 
podrá aplicar administrativamente al contratista una multa de 10 a 50 pe- 
sos diarios por cada cuadra en que esté interrumpido el tráfico, según la 
importancia del barrio y calle. 

-10.-Otrculación en las calles afectadas.—Durante la ejecución de los 
trabajos se suspenderá el tráfico de caballos y vehículos en las calles de 

menos de 20 metros de ancho, se podrá permitir un tráfico parcial en las 

de 20 a 40 metros, según la ubicación de la canalización, y deberá dejarse 
una faja suficiente para el bráfico en las de mas de 40 metros de ancho. 

RA (47) 
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No será permitido obstruir simultáneamente el tráfico en la calzada 
en ambas aceras de una calle. 
Al hacer excavaciones, el contratista deberá proteger eficazmente 1 
aceras contra el derrumbe de los escombros y tierras. a 
Cuando se haga excavaciones en una de las aceras, el contratista d 
berá colocar puentecillos para dar salida a los moradores hacia la calzada 
o a la otra, según los casos. | 
=lL Pr ecauciones. contra accidentes, perjuscios. e inundaciones. —Hl con 


puedan ocurrir en la vía ela. y en ÍA do peda durante la eje 
cución de Es obras o a consecuencia de ellas. ] 


grosos y e nosllin de materiales y mantener de oh en las facts guar- 
dianes y faroles en número suficiente para evitar accidentes. E 
El contratista deberá tomar oportunamente las medidas mas conve- 
nientes para evitar daños a las obras y a las propiedades, debidos a la 
acción o presencia del agua, cualquiera que sea su origen. E 
Serán de cuenta y riesgo del contratista todas las disposiciones, traba- 
jos y medidas de seguridad que haya necesidad de adoptar para prevenir: 
accidentes y evitar daños y perjuicios en la vía pública, en las obras o € 
las propiedades particulares, a consecuencia de los trabajos. : S 
12. Obstáculos —Mayores gastos.—Los mayores gastos que se orig 
nen al ejecutar las obras del proyecto por la presencia de cañerías, cables 
o de otros obstáculos de cualquiera naturaleza que sean, y en general, todo. 
trabajo que se haga necesario y para el cual no se consulte indemnización ES 
serán de cuenta y riesgo exclusivo del contratista. 
13. Reponsabilidad por accidentes, perjuicios, etc.—El cuidado y con- | 
servación de la totalidad de las obras permanentes hasta la terminació 
del contrato y el del conjunto de las obras provisorias hasta su remoció + 
corresponderá al contratista. 3 
El contratista será responsable de los accidentes que sobrevengan en 
las obras o en las propiedades vecinas, sea por deficiencia de entibación O: 
de las fundaciones, por mala calidad o defectuosa ejecución de las obras o > 
por descuido, imprudencia o imprevisión de sus agentes, y deberá indem: 
izar por su cuenta o reparar a la mayor brevedad y a entera satisfacción: 
de la Inspección o de los interesados los daños y perjuicios que ocasione, 
aun cuando dicho perjuicio o defecto fuere notado después de que la obra 
hubiese sido recibida provisoriamente por la Inspección o que hubiese sido o 
totalmente pagada, suponiéndola bien ejecutada. 
14. Responsabilidad por var tantes. —El contratista no podrá nia 
cir variantes en la ejecución de los trabajos que no correspondan al tipo 
y a las órdenes de servicio recibidas, bajo: pena de demolición de la pa 
de la obra correspondiente. E 
Se entenderá por variantes aun o en las dimenciones 
la obra o partes de ella. 4 
Cuando a pesar de existir variantes la Inspección estime acepta 
obra, queda establecido que no se abonará ningún exceso enventual y q 
se descontarán las diferencias por defectos. con respecto a las iS e 
prescritas. - 
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15. Cañerías de gas, da agua; cables eléctricos. —El contratista deberá 
E _ tomar Es disposiciones: necesarias para la protección. de las cañerías exis- 


Será án de cuenta del contratista la remoción de las cañerías o cablés 
sj fuere indispensable para el trabajo del alcantarillado, su nueva coloca- 
ción y conexiones con los inmuebles así como la reposición de materiales 
que se destruyan o maltraten. 

:59 El contratista deberá dar oportuno aviso de las operaciones a las 
Z o y empresas interesadas. 

16. Ferrocarriles, tr anvías, canales, acequias.—Los trabajos proviso- 


as. etc., 
contratista. 
lim tales casos se podrá autorizar el trabajo nocturno. Si no fuera 
, posible efectuar el trabajo de nozhe y no se pudiera interrumpir el servi- 
cio, la Inspección Fiscal recabará de quien corresponda el plazo indispen- 
sable para efectuar dicho trabajo. Este plazo se fijará de común acuerdo 
con el contratista, el cual será responsable de los perjuicios qué ocasione 
la no terminación de los trabajos en el plazo fijado. 
z Si hubiere que cambiar provisoriamente la ubicación de una vía fe- 
=rrea o canal, dicho cambio y la reposición al sitio primitivo serán de cuen- 
ta del contratista; también lo será la colocación de puentes o pasajes pro- 
-visorios que e osten la ejecución de las obras. 
S 17. Ordenes de servicio.—Las órdenes de servicio de cada día obligan 
al contratista a ejecutar sin demora los trabajos que en ellas se indican. 
E De toda negativa o atraso en su ejecución se dejará constancia por 
escrito en el registro de órdenes. Esta inserción, que será comunicada al 
- Contralista, dará lugar a las retenciones o multas de que se hace mención 
en el presente pliego. En caso de no haber retención prevista, se aplicará 
Ma multa de diez pesos por día y por orden de servicio no atendida. 
Todas las retenciones o multas serán duplicadas si la urgencia del 
trabajó ha sido mencionada en la orden. 
E ln los casos de urgencia excepcionales | la Inspección Fiscal podrá 
ordenar iumediatamente la ejecución por administración, por cuenta y 
riesgo de! contratista. 
| 18. Vigilancia de las obras. —El Delegado Fiscal y sus agentes ten- 
q rán libre acceso a toda hora a las obras coutratadas y a las manufacturas, 
z _faenas u otros sitios en que haya obras en coustrucción, a fin de inspec- 
clonar Bebida y continuamente el proceso AS de la manufactura y 


sin e áo cir el servicio respectivo, serán de cuenta del 


; es el contratista deberá avisar a la ed Fiscal, por lo menos con 
Bo 0 días. ES envolpación a fin de que se puedan tomar todas las medidas 
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El contratista no tendrá derecho a cobrar indemnización si no se ob- 
tuviere el consentimiento del propietario para la ejecución del trabajo en. 
gu propiedad. ; | | ) i E pa. 

91. Uniones domiciliarias. —Las uniones domiciliarias desde la cana- 
lización hasta el muro de fachada y los arranques ciegos serán ejecutados 
conjuntamente con la red del Alcantarillado. pa 

Al efecto, el contratista comunicará a la Inspección con dos meses de 
anticipación la nómina de-las vías públicas donde se propone iniciar la 
ejecución delos trabajos. ON 

La Inspección devolverá dentro de dicho plazo el estado menciona( 
con la indicación del sitio y diámetro de cada unión domiciliaria y urran- 
que ciego. | | | 1 

22. Procedencia y calidad de los matertales.—El contratista deberá” 
indicar a la Inspección, con la debida anticipación, la procedencia—cante 
o fábrica—de los materiales que se proponga emplear, reservándose. 
Inspección el derecho de excluir las que no sean suficientemente acredita 
das o cuyos productos no sean bien conocidos. Para la mejor apreciación 
de la calidad de los materiales, el contratista deberá enviar muestras 
cantidad suficiente. | Ls o 

Una vez que la Inspección. haya aprobado uva calidad o procedo 
de material, el contratista no podrá cambiar dicha calidad o procedencia 
sin el consentimiento escrito de la Inspección. ) 0 

Todo material que se desee ¿introducir en la faena o en almacén, de= 
berá ser recibido por un agente de la Inspección, delegado al efecto, el cual! 
tendrá derecho a exigir la presentación de las facturas o documentos que. 
justifiquen la procedencia. ) 0 

La Inspección se reserva el derecho de tomar muestras de los mate=" 
riales en la forma y proporción que estime couveniente para verificar, por 
medio de ensayos y pruebas, la constante buena calidad de los materiales 
y, en caso de resultado desfavorable, de exigir su inmediata remoción d 
la faena o del almacén y de no seguir admitiendo materiales de dicha pro= 
cedencia. ¡ y 

El contratista deberá dar toda clase de facilidades para que los agentes. 
de la Inspección puedan, de una manera permanente, seguir y vigilar en. 
las canteras o fábricas la calidad o fabricación de los materiales destinados. 
a sus obras, sin perjuicio de proceder después a su recepción provisoria. 

El contratista estará obligado o depositar en los almacenes de la In 
pección, muestras de los diversos materiales que hayan sido aceptados. 

En caso de aparacer dudosa la calidad de un material, se dejará cons 
tancia por escrito y se apartarán dichos materiales mientras se proceda a: 
las pruebas o ensayes que decidirán en definitiva de su admisión o recha 

23. Aceptación y rechazo de materiales.—No se podrán emplear mate 
riales de ninguna especie antes que la verificación y la aceptación provi 
soria hayan sido debidamente hechas, ni antes de conocer el resultado 
los ensayes que la inspección haya estimado conveniente hacer en vis 
de su recepción provisoria. | : A o 

Con este objeto el contratista deberá indicar con la debida anticipaciól 
los materiales que se se propone emplear y, a su costo, disponerlos conf 
me a las instrucciones de la Inspección; y proporcionar el personal y m 
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- terial necesarios para que los agentes de la Inspección puedan realizar las 

verificaciones y ensayes prescritos. 

.- Si durante el período de construcción o el plazo de garantía se cons- 
tatara en alguna obra el empleo de materiales rechazados o que no cum- 
plan con las condiciones exigidas en el presente pliego, el contratista tendrá 
la obligación de demoler la parte cor ts a dicha obra y de re- 
construirla por su cuenta. 

Los materiales rechazados serán retirados en un plazo de 24 horas a 
partir de la orden de rechazo; en caso de negarse a ello el contratista o su 
representante, los materiales serán retirados de oficio por la Inspección, 
siendo los gastos de cargo del contratista; o bien la Inspección hará para- 
lizar la respectiva faena hasta que se efectúe el retiro de los materiales, 
debiendo además suspender su autorización para el pago de los dividendos 
- parciales. Los materiales rechazados ro podrán ser removidos del sitio 
que ocupaban en el momento de la verificación, hata su retiro definitivo. 

FS La Inspección se reserva el derecho de poner marcas sobre los ma- 
feriales rechazados o aceptados provisoria o definitivamente. 

24. Conservación de los materiales.-—El contratista quedará responsa- 
ble hasta su recepción definitiva de la conservación de todos los materiales 
que hayan sido admitidos en la aceptación provisoria. 

La Inspección podrá exigir: del contratista la adopción de medidas 
especiales para asegurar la mejor conservación y mas fácil vigilancia de 
los materiales. | 
29. Depósito de materiales en la via pública.—El contratista podrá 
depositar los materiales necesarios a la ejecución de las obras sobre la vía 
pública, en la parte ocupada por las faenas y en su inmediata proximidad 

en caso necesario, debiendo procurar en ambos casos estorbar lo menos 
posible el tráfico. | 

Antes de depositar los materiales enla vía pública el contratista de- 
—berá dar aviso a la Inspección Fiscal, indicando el tiempo que durará la 
ocupación, a fin de que ésta recabe el permiso correspondiente de la au- 

- toridad. 

4 Si este tiempo fuere excedido la Inspección Fiscal podrá aplicar era 

tas administrativamente. 

26. Agotamiento y escurrimiento de las aguas.—Será de cuenta del 
“contratista el agotamiento de todas las aguas que se encuentren 0 se acu- 
mulen en las excavaciones. 

Ei contratista deberá, a su sd costo, hacer las instalaciones nece- 
sarias y establececer bajo el nivel de las cloacas las cañerías, drenes u 
otras obras con capacidad apropiada para conducir todas las aguas que se 
encuentren o acumuien en las excavaciones, sea a un pozo que se cons- 
£ruirá fuera de la línea de las obras, sea a las acequias o cauces en ser- 
vicio. 

Los trabajos de demolición y de desviación de las acequias existentes 

asi como la conducción de las aguas de agotamiento no podrán hacerse 

sin autorización especial de la Inspección Fiscal y deberán ser llevados de 

Manera a as egurar en todo tiempo no sólo el escurrimiento de las aguas 
Ordinarias, sino también el de las aguas lluvias, adoptando de acuerdo con 

la Inspección las medidas necesarias para mantener expedito el tráfico y 

e anlegos. 

E 
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27. Excavación.—Al abrir un herido el contratista deberá depositar: 
o demoler con cuidado los materiales que constituyen el revestimiento d E 
la calzada o de la acera y sus cimientos, sin disloéar ni deteriorar las: 
partes vecinas. Los materiales provenientes de estas demoliciones se d 
positarán cuidadosamente al lado de la excavación, de manera a no es- 
torvar el tráfico. Si no fuera esto posible, el contratista tomará de ,acue 
do con la Inspección las medidas necesarias para evitar gonor Incon 
nientes. 2 
Las excavaciones se ejecutarán y rmend según el perfil éxtóf 1 
previsto para las albañilerías, de manera que éstas queden perfectamen 
apoyadas, contra el terreno sólido hasta los arranques de la bóveda. 
Si por una causa cualquiera, la excavación resultara demasiado ancha 
o si se llevara a mayor profundidad que la necesaria, el excedente deberá: 
rellenarse con albañilería u hormigón número 1, sin que el contratist z 
pueda reclamar por esta causa indemnización alguna. : Y 
En las excavaciones para las cañerias se dejará una capa de O, 10 m.. 
de espesor sim excavar hasta el momento de la colocación de los caño 
Las excavaciones tendrán un ancho mínimo, a, en el fondo que se fijar 
en función del diámetro D del caño, por la siguiente fórmula: a =0,50 
D. Aplomo de las uniones se dispondrán nichos, para facilitar la conte 
ción de las juntas. | 
28. Entibación.—Las excavaciones serán convenientemente sb 
das, siempre que sea necesario, a entera satisfacción de la Inspecció 
Fiscal. = 
En la entibación de zanjas para cañerías se cuidará de O y 
travesaños de manera a no estorbar ej descenso de los caños. A 
El contratista deberá disponer la entibación dándole suficiente resig- 
tencia para evitar dislocaciones del terreno adyacente y deterioros en las. 
construcciones vecinas. : | 
29. Trabajos en subterráneos. a construcción de cloacas se po 
hacer en subterráneo siempre que la Inspección Fiscal lo autorice por: 
escrito. a 
La ubicación y disposiciones de los pozos de servicio 0 eater de. 
acceso que sea necesario abrir para esta clase de trabajos deberán ser so-. 
metidos a la aprobación de la Inspección Fiscal; la ubicación se elegirá de 
modo a estorbar lo menos posible el tráfico y los servicios públicos. Y 
Los pozos de servicio y las galerias de acceso provisorias no podrán: 
tener una sección superior a la del perfil exterior de las obras por cons: 
truir, aumentada en un quinto (1/5), ni menos de un metro (1 m.) de ancho. 
libre en todos sentidos. PON 
En la boca de dichos pozos y galerías se cerrará el. espacio necesario. 
para el trabajo de la faena y el depósito de materiales y desmontes adop=' 
tando las disposiciones necesarias para prevenir todo accidente y evitar 
una prolongada acumulación, no. justificada, de materiales y desmontes. 
30. Usos de explosivos. —El contratista no podrá usar explosivos en: 
las excavaciones sin autorización especial de la Inspección Fiscal, quedan 
do en todo caso responsable de los perjuicios que ocasione. 3 
31. Terreno de fundación.—Las alcantarillas, caños y demas obras e 
deberán apoyar sobre un buen terreno de fundación y si bay alguna falla 
o seencuentran materiales demasiado blandos o inadecuados, el contrati 
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estará obligado a extraerlos para rellenar el hueco con hormigón número 
-10 con mampostería o adoptar un sistema de fundación que la Inspección 
Fiscal juzgue conveniente. 

E. - 82. Relleno de excavaciones. —Sólo se podrá proceder al relleno de las 
excavaciones con autorización de la Inspección, una vez que la chapa haya 
adquirido bastante consistencia o después de realizar satisfactoriamente la 
prueba hidráulica en el caso de cañerías. 

El contratista queda obligado a rellenar toda excavación abierta por 
él en la vía pública. 

El relleno se hará con arena o tierra proveniente de la excavación, 
previamente despojado de piedras gruesas, partes arcillosas y materias 
orgánicas, debiendo además excluirse las tierras contaminadas por las 
acequias y las impregnadas de gas o que den mal olor. 
| Si no existe en los desmontes material en cantidad suficiente para 
completar el relleno, el contratista deberá traerlo a su costo. 

Para rellenar la excavación se empezará por rodear la obra con un 

material escogido, arrojado con cuidado de manera a no deteriorar la chapa 
o la cañería, procediendo por capas de 0,15 m. de espesor que serán uni- 
for memente apisonadas y regadas sl fuere necesario. 
Enel caso de cañerías, se atracará prolijamente el material escogido 
de ambos lados del caño, hasta la altura del eje, de manera a evitar huecos 
y procurar un buen asiento a la cañería, siguiendo después por capas de 
0,15 m. como se ha dicho mas arriba. 

Para el relleno de toda excavación debe haber un apisonador por cada 
-palero. 
ds 33. Desinfección y transporte de trerras.—En la ejecución de excava- 
ciones de cualquiera naturaleza la Inspección podrá exigir que el contra- 
—tista ejecute a su costo y con ingredientes proporcionados por la Adminis- 
ES tración, la desinfección de las zanjas y de las tierras extraídas, si se juzgan 
Mnitectas y sucias. Se procederá a esta desinfección de la manera siguiente: 
as zanjas y los cortes en cada inter rupción de trabajo serán espolvoreados 
“con sulfato de hierro pulverizado y cal viva a razón de 100 gramos de 
sulfato de hierro pulverizado y 200 gramos de cal viva por metro cuadrado; 
las tierras provenientes de estas excavaciones serán espolvoreadas y mez- 
cladas con las mismas sustancias a razón de 500 gramos de sulfato de 
piero y 1 kg. de cal viva por metro cúbico de tierra. 

Estas tierras serán llevadas a las descargas públicas y en ciertos casos 
especiales, como tierras y materiales provenientes de la demolición de ace- 
= quias, etc., deberán ser llevadas en carretones cubiertos que no :G4E salir 
olores, cuando así lo exija la Inspección Fiscal. | 
| ES, Reposición de pavimentos. —LEl contratista deberá terminar la re- 
> posición de pavimentos que hubiere removido para abrir los heridos, den- 
tro ide los diez días hábiles siguientes a O que hubiere terminado el 
relleno de la cuadra. 

El contratista quedará responsable aBl dos meses del buen esta- 
do del pavimento que hubiere repuesto. ur 
35. Depósito de tierras sobrantes.—La Inspección E iscál' cara al 
contratista los sitios donde deberá depositar el excedente de tierras proce- 
dente de las excavaciones. La distancia media de transporteno deberá: ex 
ceder de 3 kilómetros. 
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El contratista podrá depósitar o de este excedente en propiedades 
particulares, PA autorización de la Inspección Fiscal. ¿ i 


Lo 1.—MatrRr1ALES 


36. Arena.—La arena que se empleará en los. morterós -1no bea E 
contener tierras mi materlas orgánicas: será Cuarzosa, áspera e indesmenu- z 
zable al tacto; crujirá en la mano y no la manchará, aunque esté mojada. 
La arena deberá. ser harneada y lavada cuando la Inspección lo Juéna 
conveniente. Se tolerará hasta un 6% de arcilla. e 

Se distinguirán tres clases de arena, definidas como sigue: $ 

Arena gruesa, la que pasa en todos sentidos por agujeros de a! 10/00. ) 
de diámetro y es retenida por los de 2 1m/m. 3 

Arena mediana, la que o por agujeros de 2 m/m. y es retenida por 
los de 0,9 m/m. 

Arena fina, la que pasa por agujeros de 0,5 m/m. q 

En la confección. de morteros se empleará para albañilería de. ladri- 
llos, chapas revoques, arena mediana; para enlucidos y emboquillados, - 
arena fina; para mampostería y para hormigón, arena gruesa. | 

La Inspección se reserva el derecho de modificar el tamaño de Lo , 
arenas que deben emplearse en las distintas obras y de prescribir la uan E 
de arenas de distinto tamaño cuando así lo estime necesario. 8 

31. Piedra para hormiygón.—La piedra chancada y el cascajo para > 


hormigón deberán estar completamente limpios, libres de arena, tierra u 


otra materia extraña; serán lavados con agua antes de su empleo. 3 
Deberán ademas satisfacer a la doble condición de pasar por un ani- 
llo de 0,06 m. de diámetro y quedar en el de 0,02 m, | 9 
28. Piedra para mampostería.—La piedra para mampostería deberá 
ser toda sana, extraída de las capas mas duras y resistentes, perfectamente 
limpia, libre de materias terrosas o arcillosas,' sin venas, grietas u otros 
defectos que comprometan su homogeneidad o su resistencia. Será sometl- + 
da a los ensayes de inalterabilidad, resistencia, etc., que la Inspección juz- 
gue convenientes, 
Habrá piedras o mampuestos comunes para el grueso de albañilería 3 
y escogidos o compuestos para bóvedas, radiers y paramentos vistos. A 
De una manera general, toda piedra de calidad dudosa será rechazada * 
y la Inspección se reserva el derecho de prohibir en absoluto el empleo de + 
piedras provenientes de ciertas canteras o capas de canteras. Las piedras * 
tendrán a lo menos 0,10 in. en el sentido de su menor dimensión, y 0,25 m. + 
a lo menos en el sentido de la mayor. | ES 3 
39. Sallares.—La piedra usada en la confección de los sillares será 
de composición homogénea y grano regular, sana, dura, inalterable a los 
eS atinosféricos, de un sonido aro y de un ol nniforme: sin ve- E 
as, grietas u otros defectos que comprometan su homogeneidad o su re- * 
a : 
Su forma, dimeusiones y modo de trabajo del serán ser sometidos a «la | 
aprobación de la Inspección Fiscal. | y 
40. Ladrillos.—Los ladrillos que se Ea en el icóntealla de- 3 
berán ser amoldados a máquina. Serán bien y uniformemente cocidos sin 
estar vitrificados, duros, compactos, y sonoros al choque, de coloración 
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unifor me, libres de cal, escorias, piedras, grietas u otras imperfecciones; 
—gerán bien amoldados, de forma perfectamente regular y aristas vivas. 

de La arcilla: empleada en la confección de los ladrillos será de buena 
calidad, no deberá contener carbonato de cal ni mezclarse con mas de 6,% 
de arena. 

- Los ladrillos tendrán las tó dimensiones: 23 centímetros de 
largo, ll ancho y 6 de alto. 

E Habrá ladrillos radiales que deberán llevar estampado el radio corres: 
a pondiente. 

e Los ladrillos deberán dar un coeficiente de ruptura a la compresión 
que no baje de 150 kilos por centímetro cuadrado. 

e Mojándolo deberán secar rápidamente y sumergidos en agua hasta * 
saturación no deberán absorber mas de 1/15 de su peso. 

E 41. Cal hidráulica.—Estado y envase. —La cal hidráulica deberá pro- 
venir de caleras suficientemente acreditadas. 

Podrá ser suministrada en dos estados: 

a) En estado pulverulento, en sacos plomados, cosidos por dentro, 
- que llevarán la marca de origen y tendrán un peso neto aproximado de 
50 kilógramos por saco. 

$ b) “En estado de cal viva, sin mezcla de materias extrañas, perfecta- 
mente calcinada de modo que deje pocos resíduos al apagarse. Serán re- 
—chazadas las que, a juicio de la Inspección, contengan una proporción in- 
admisible de partes mal cocidas o demasiado arcillosas. 

Se dará preferencia al primer modo de provisión de la cal siempre 
que su apagamiento en la fábrica ofrezca suticientes garantías, conside- 
tándose como indicio de la buena calidad del producto. que el período de 

apagamiento dure a lo menos 8 días. 
E Verificación y ensayes a la llegada.—A la llegada de toda partida de 
cal al almacén destinado a guardarla, se procederá a la verificación de su 
estado de sequedad, no admitiéndose ningún saco que haya sido expuesto 
“ala humedad o cuvo contenido no sea pulverulento en todas sus partes, sl 
se trata de cal apagada. 
Para asegurarse de la constante buena calidad de la cal, deberá some: 
terse la parte admitida a aquellos de los siguientes ensayes que la Admi- 
—histración estime conveniente: 
Densidad aparente. 
Cernido. 
Composición química. 
Fraguado. 
Invariabilidad de volumen. 
Resistencia a la tracción y a la comprensión del mortero ORAL 
2 Com este objeto un agente de la Inspección hará sacar cal de uno o 
varios sacos tomados arbitrariamente, a la profundidad y en puntos que 
él aos slu mezclar las cales de distintos sacos. Tratándose de cal en 
piedras, las muestras se tomarán una vez apagada y después de haberla 
pasado por el cedazo de 225 mallas por centímetro cuadrado. Después se 
procederá a los ensayes en la forma y con las precauciones e establecidas en 
el pliego especial relativo a cales y cementos, vigente en la Dirección Ge: 
e neral de Obras Públicas. Cada una de las muestras tomadas como se ha 
E ie dicado, deberá satisfacer separadamente a las condiciones prescritas. La 
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muestra que dé resultado menos satisiadteno dan las medid 
que deben adoptarse respecto a la totalidad de la partida.- :- 508 
Las cales deben emplearse dentro del mes de su llegada a la faena o 
almacén. | | 
Cernado. a cal en polvo no deberá dejar un vestida mayor de 10 
sobre el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado. | 2 
Densidad aparente.—El peso del decímetro cúbico de cal en polos | 
asentada, llenando la medida por medio del plano inclinado, Ja es 
comprendido entre 150 y 800 gramos. E 
Composición química.—La cal no deberá perder mas del 9% den su. 
peso por calcinación al rojo blanco y deberá contener una porción de. 
sílice combinada, a lo menos de 22 por ciento de su peso antes de la C 
cinación. : 
Fraguado. —Los ensayes de faeuado se eriolian sobre la past 
normal de cal pura, en conformidad al pliego citado. El fraguado debe 
realizarse sin elevación de temperatura; deberá terminar antes de 48 ho- 
ras, para la pasta sumergida en agua inmediatamente después de su con 
fección, y al cabo de 24 horas para la pasta mantenida en el aire húmed 
operando en ambos casos a una temperatura comprendida entre 15 ye 
erados centígrados. 
Invarrabilidad de volumen.—Las galletas confeccionadas con la pal 
normal, s sumergidas en agua, después de haber fraguado, no deberán pre 
sentar en ningún tiempo grietas, pliegues, venas salientes, ni a 
tar deformación alguna. 
Las cales deberán ser completamente insolubles después de un m 
Resistencia del mortero normal.—Xl mortero normal se compondrá d 
una parte en peso de cal por tres de arena normal. 
Para la confección, inmersión y ruptura de los bloques de morte 
normal, ee procederá en la forma que establece el de de la Direcel 
General de Obras Públicas. 
Para cada muestra de cal se confeccionarán seis bloques de tracción 
A cubos de compresión. En cada serie de ensaye se eliminarán los d 
esultados mas bajos y el promedio de los cuatro restantes dará la res 
eo que se adoptará para la muestra ensayada. A 
La resistencia de ruptura del mortero normal a los 28 días deberá 
ser, a lo menos, de 10 kilos por centímetro cuadrado a la tracción y de 30 
kilos a la compresión. S 
42. Cemunro Porrrano.—El cemento que deberá emplearse en las 
obras será de fraguado lento y deberá provenir de fábricas que de 
acreditado suficientemente en. a práctica la constante buena calidad de s 
productos. Se empleará también cemento semi. lento en la confección. 
tubos amoldados en la faena. 
Envase y peso.—Eil cemento será suministrado en barriles sólidos 
fotrados en papel impermeable a la humedad con un peso uniforme de 
180 kilos bruto y 170 neto o en medios barriles de 90 y 83 kilos respec 
vamente. 
El cemento nacional la ser suministrado en sacos =plomados co 
dos por dentro, con un peso neto de 50 kilos. 3 
Tanto los barriles como los sacos deberán llevar con caracteres bien 
visibles ls marca da la LGbIICA y el peso. | O 
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; Toda partida de cemento vendrá acompañada de certificados de la 
fabrica, debidamente autorizados, que acrediten su procedencia y su cali- 
- dad en lo relativo a invariabilidad de volumen, fraguado y resistencia a 
dat tracción. 
Verificación y ensayes.—A la llegada al almacén: de toda partida de 
“cemento, se procederá a la constatación de su estado de sequedad, recha- 
= zámdose todo barril o saco que haya sido expuesto a la apena o cuyo 
contenido no sea pulverulento en todas sus partes. 
La parte admitida deberá ser sometida a aquellos ensayes que la 
administración estime convenientes para establecer todas o parte de las 
siguientes características: 
Densidad aparente y peso específico. 
a Jernido. 
-. Composición química. 
—Fraguado. 

Invariabilidad de volumen. 

Resistencia a la tracción del cemento puro. 

Resistencia a la-tracción y a la comprensión del mortero normal. 

La toma de muestra se hará como para la cal y los ensayes en la for- 
ma y por los métodos indicados en el pliego vigente en la Dirección de 
Obras Públicas. Cada una de las muestras deberá satisfacer separadamen- 
“te a las condiciones prescritas; la muestra que dé resultados menos satis- 
—factorio determinará las medidas que deben adoptarse respecto a la totali- 
dad de la partida. 
3 Densidad aparente y peso específico.—Una medida de un decímetro 
cúbico llenada por medio del plano inclinado con cemento pasado por el 
tamiz de 4900 mallas, no deberá dar un peso inferior a 1,05 kg. con una 
tolerancia de 50 ers. En caso contrario, la partida de cemento se conside- 
- rará sospechosa. 

El peso específico del cemento no podrá ser inferoir a 3,05. 
Cernido.—JEl cemento no deberá dejar mas de 3% de residuos sobre 
el tamiz de 900 mallas, ni mas de 30% sobre el de 4 900 mallas por cen- 
—tímetro cuadrado. 
4 Composición química.—El cemento no deberá contener calibre, ni 
mas de 3% de magnesia ni de 2% de sulfato de cal. No se tolerará mas 
de 1 37% de ácido sulfúrico ni la preseucia de súlfuros en cantidad apre- 
-ciable; si esta doble condición no se realiza, la partida de cemento será 
rechazada. 
Se declarará sospechoso todo cemento que tenga mas de 42% de óxido 
de fierro o cuyo Índice de hidraulicidad sea inferir a 0,44.“ 
= Fraguado.—El fraguado del cemento no deberá comenzar antes de 
media hora y no deberá terminar antes de tres horas ni despues de nueve 
horas. El cemento que no cumpla con estas condiciones será rechazado. 
0 Invariabilidad de volumen.—Las galletas confeccionadas con pasta 
de cemento puro de consistencia normal, sumergidas en agua 24 horas 
0 despues de su confección ño deberán experimentar alteración alguna ni 
- presentar en ninguna época grietas o deformaciones. En caso contratrio 
el cemento será rechazado. 
Resistencia del cemento puro.—La pasta de cemento puro de consis- 
fenc cia mortal deberá presentar una resistencia media a la tracción de 20 
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a al cabo de siete días (1 al aire y 6 de inmersión en agua) y de 35 
kgs/em.? a los 28 días. 
Se declarará sospechosa la partida cuya muestra no dé un aumento 
de resistencia de 5 kgs. a lo menos, de los Y alos 28 días. 
Resistencia del mortero normal, (de 1:3 en peso). —El mortero o 
comprimido a máqubua deberá presentar una resistencia mínima a la 
tracción de 12 kgs/cm.? a los 7 días y de 18 kgs/cm.? a los 28 días. 
La resistencia a los 28 días deberá ad a lo: menos en 2 kgs. la 
del sétimo día. 
La resistencia a la comprensión del mismo mortero no bajará. de 
120 kgs/cm.? a los 7 dias y de 180 kgs/em.? a los 28 días. : 
La prueba de resistencia determinante será la de compresión sobre e 
mortero normal a los 28 días. ds 
Cuando la prueba de resistencia hecha sobre el mortero: oradl no 
sea satisfactoria, la partida de cemento de que proviene la muestra será 
rechazada. 
Ensaye suplementario de resistencia.—Para que sea aceptas una par- 
tida de cemento declarada sospechosa, pero cuyas muestras satisfagan a 
las condiciones obligatorias relativas a la ausencia de súlfuros, propor= 
ción de ácido sulfúrico, fraguado, invariabilidad de volumen y cifras de - 
resistencia a los Y y a los 28 días, deberá satisfacer a un ensaye pos 
mentario de resistencia a los 84 días (l al aire y 83 bajo agua). 0 
La resistencia a los 834 días deberá ser superior a la obtenida a los 28 . 
días o al menos igual a los siguientes valores. i 
Para el cemento puro: 49 kgs/em.? a la tracción. 
Para el mortero normal: 20 ad - a las tracción y 210 kilos. a la 
compresión. z 
En caso contrario, la partida correspondiente será rechazada definiti 4 
vamente. ) ye 
43. Recepción provisoria de cal y y cemento.—La cal y el cemento ¡od 
podrán ser considerados como materiales acopiados sino despues de la re 
cepción provisoria de la partida de que forman parte. E 
Los barriles y sacos serán contados a su entrada en el almacén por | 
un agente de la Inspección, que deducirá el peso medio del de varios sa=- 
cos o barriles tomados arbitrariamente, descontando el peso del envase. - 
Esta cuenta y las actas de recepción y de rechazo permitirán avaluar la $ 
cantidad de cemento o de cal que debe considerarse como acoplada des- 
pues de la recepción provisoria. 008 
Serán admitidas en recepción provisoria: 
1) Las partidas de cal o cemento cuya fabricación no haya dado la E 
gar a nibguna constatación desfavorable de parte de los agentes encargados * 
del control en la fábrica y cuyas muestras, sometidas a los ensayes que. la 
Inspección exija, no hayan sido ' declaradas sospechosas, ni rechazadas. 
2) Las partidas de cemento declaradas sospechosas, cuyás muestras 3 
hayan satisfecho las condiciones obligatorias relátivas a la ausencia del 
súlfuros, proporción de ácido sulfúrico, fraguado, invariabilidad de volu- > 
men y cifras de resistencia a los Y y a los 28 días , cuando hayan resistido | 
satisfactoriamente las pruebas de resistencia a los 84 días. di 
Cada partida de cal o de cemento dará lugar a un acta de recepción 
provisoria, cuando cumpla las condiciones arriba enumeradas; de aplaza: 


da 
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miento cuando baya sido declarada sospechosa y de rechazo definitivo en 
los casos previstos. 
El cemento y la cal sólo quedarán recibidos definitivamente con las 


obras "en que hayan sido empleados, sea cual fuere el resultado de las 


pruebas a que se les haya sometido. 
La cal y el cemento rechazados definitivamente serán retirados del 


almacén, por cuidado y cuenta del contratista, en un plazo de ocho días, 


a partir de la notificación del rechazo. En caso de negarse a ello el con- 
tratista, se procederá de oficio por la Inspección, que los hará transportar 


y depositar, por cuenta y riesgo del contratista, en almacenes arrendados 


al efecto. | 

El cemento declarado sospechoso se considerará rechazado detiniti. 
vamente si el contratista no desea acogerse a las pruebas de resistencia a 
los 84 días. 

No se podrá emplear en las obras ningún cemento o cal que no haya 
sido aceptado en la recepción provisoria. 

44. Almacenaje de cales y cementos.—La cal y el cemento deberán 
guardarse en almacenes perfectamente cerrados y entablados, cuyas dispo- 
siciones deberán ser sometidas a la aprobación de la Inspección Fiscal. 

Su capacidad deberá ser tal que permita almacenar desde un mes,-a 
lo menos, antes de su empleo y a partir desde la toma de muestras, todo 
el cemento y la cal necesarios, a fin de que los trabajos se prosigan sin 
interrupción, teniendo en cuenta la eventualidad de rechazos durante el 
períodos de ensayos. Los barriles o sacos te dispondrán en montones cuya 
altura no subirá de tres metros, reservando espacios alrededor de cada 
montón para faciliar el acceso y la vigilancia. 

Cada montón constará de 100 a 200 barriles o sacos; sólo contendrá 
calo cemento de la misma partida y llevará una etiqueta escrita por el 


“agente de la Inspección destinado al efecto. 


El almacén estará provisto de puertas convenientemente dispuestas 


para que la entrada y la salida no se efectúen simultáneamente por el 


mismo punto. Cada puerta se cerrará con llaves distintas, una de las 
cuales tendrá el contratista y la otra un agente de la Inspección destinado 
al efecto. 

El contratista deberá tomar tanto al interior como al exterior del al- 
macén, a su costo y responsabilidad, todas las precauciones necesarias 


para proteger la cal y el cemento contra la humedad, la alteración o la 
sustitución. 


Todo barril o saco que se haya mojado, al punto de que el contenido 


no sea frarcamente pulverulento en todas sus partes, en el momento de 


su salida del almacén o de su empleo, será rechazado, aún cuando la par- 


Y 


5 


tida de que forma parte hubiere sido aceptada. 

Los agentes de la Inspección tendrán acceso al area en todo 
tiempo. 

45. Caños DE ceEmeNTO comprimipo.—Los caños de morteró de ce- 
mento comprimido deberán provenir de fábricas suficientemente acredita- 
das y responder exactamente a la forma y dimensiones exigidas sin pre- 


de — sentar ningún defecto. 
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Los caños deberán ser rectos, de sección exactamente circular y de 
pespesor uniforme en toda su longitud, perfectamente lisos por dentro y 
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fuera y exentos de fisuras o huecos en su masa; deberán: dar un sonda 
claro y metálico al choque y dejarse trabajar con el cincel y el martillo, 
En la fractura la piedra debe estar tan intimamente ligada al mortero 
que a golpes de martillo se quiebre la piedra antes de desprenderse: de 
mortero. E 
Materiales.—Sólo se empleará en la confección de los caños, cemen: 
to, arena y grava que cumplan aisladamente con las Conga establec 
das en el presente pliego. ) 
La arena y la grava deberán ser siempre lavadas a máquina, co j 
agua en abundancia, y quedar completamente exentas de partes terrosas 
y de materias orgánicas, debiendo prolongarse el lavado hasta que el agu 
salga perfectamente clara y limpia; deberán además ser ro al cedazo 
sl la Inspección lo estima conveniente. an 
En la confección de los caños se empleará arena con una toleranci 
hasta de 20% de arena fina; no se permitirá el empleo de arena a 
o que haya estado expuesta a una acción prolongada del sol. 1 
La Inspección se reserva el derecho de prescribir la mezcla de arenas 
de distintos tamaños y de fijar la proporción de grava y su tamaño máxi: 
mo en relación con el diámetro de los caños. 
En la confección de los caños se empleará cemento Portland de tr 
guado lento, admitiéndose el semi-lento solamente en los conductos amol- 
dados al pie de la obra. E 
Fabricación.—La fabricación de los caños se hará had techo, dada 
caño de cemento, provisto o no de enchufe, se amoldará as ple de una v 
y en un solo molde. 3 
Se empleará una mezcla de 500 kgs. de cemento por metro do de 
arena. Se mezclarán estos materiales íntimamente en seco sobre uh pis 
de madera o de cemento; se procederá a la trituración del mortero en tra: 
piches, agregándole el agua necesaria para que el mortero adquiera e el > 
aspecto de la tierra húmeda y que, una vez apisonados los materiales en 
el molde, su unión resulte perfecta. Terminada la trituración del mortero — 
se le incorporará la E revolviendo la mezcla hasta que quBos bie 
homogénea. 
En la estación húmeda el mortero deberá emplearse dentro de la hora 
que sigue a su fabricación, contada a partir de la adición del agua, y den 
tro de la media hora en verano, no debiendo por ningún motivo ponerse. 
en obra el mortero que hubiere comenzado a fraguar, aun antes de la 
expiración de estos plazos. ; 
Se emplearán moldes de metal y se tomarán las precauciones neces E 
rias para evitar el descentramiento del núcleo durante el relleno del molde, | 
tanto para los grandes como para los pequeños diámetros. 0 
El relleno se hará echando el mortero o el concreto poco a poco en e 
molde, apisonándolo fuertemente y de una manera uniforme en todo el: 
perímetr o, con pisones metálicos de 3 a 5 kilógramos de peso. 8 
Loz caños se dejarán en el molde hasta que éste pueda ser co i 
sin provocar alteración en la forma ni desagregación en la masa. Se les * 
dejará después secar al aire durante uno o dos días bajo techo y al abrig , 
de las corrientes de aire, regándolos con frecuencia y cubriéndolos € 
lonas húmedas, si fuere necesario, para evitar un desecamiento desigual: 
demasiado rápido del mortero en los días de calor. | 
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Silo exige la Inspección se pondrán en seguida los caños bajo agua 
durante 20 o 25 días y después se sacarán para colocarlos a la sombra. 
No deberá emplearse ningún caño antes de que hayan transcurrido a 
lo menos dos meses desde la fecha de su fabricación, debidamente consta- 
tada por un agente de la Inspección. Habrá piezas especiales como curvas, 
empalmes, etc., en conformidad a los tipos adoptados por la Iuspección 
Fiscal. Para la confección de estas piezas, que llevarán una armadura me- 
—tálica, se empleará un mortero dosificado a razón de 1,250 kilos de cemen- 
to Portland por un metro cúbico de arena; estas piezas deberán llevar un 
—emlucido interior y exterior de cemento puro. 

1 Los ensambles de los caños se harán a enchufe en los servicios parti- 
=culares y por este sistema o por medio de anillos de cemento armado en 
la red pública y en la de lavado, según lo exija la Inspección Fiscal. 
-—Yól espesor de los caños no bajará de las cifras indicadas en el si- 
galeno cuadro: | 


Diámetro as ta co 00% AO UE 200-250 300. 990+>:400 
EEpesor en M/M......oo.oc.ooomo. 2391420: 2390.39 40... 43 45 
Diámetro en m/m. o 0 0 AU 000710023005. .9007=E000 

— Espescr A ss DU OSADO 10: ¿Ds go: 100 


> La profundidad del enchufe será a lo menos de 5 cm. para caños hasta 

de 25 em. de diámetro; el vacío anular mínimo será de 10 m/m. para diá- 

metros menores de 25 cm. y de 15 y 20 m/m. para diámetros hasta de 50 

y 100 cu. respectivamente. 

3 Tanto los caños como las piezas especiales deberán resistir una pre- 

sión hidráulica mínima de 2 atimósferas sin mostrar exudaciones ni ten- 

dencia a la rotura. 

$ Se desechará todo caño que no reuna las condiciones exigidas y tam- 
bién aquellos en que se haya ocultado con cemento defectos tales como 
- grietas o fisuras. En este último caso se aplicará por cada caño defectuoso 

una multa igual a diez veces el valor del caño. 

: La Inspección se reserva el derecho de controlar en P8r fábrica la 

alidad: y dosificación de los materiales, así como la fabricación y conser- 

“vación de los caños; podrá también hacer tomar muestras para someterlas 

4 ensayes. 

46. Caños de arcilla vitrificada (gres).—Estos caños se harán de arci- 

lla desprovista de cal y sus compuestos, debiendo amoldarse cada caño con 


Deberán provenir de una fábrica bastante acreditada y ser de la mejor 
: calidad: bien cocidos, uniformemente vidriados, inatacables para los ácidos, 
perfectamente rectos y cilíndricos en toda longitud, de sección circular y 
espesor uniforme; deberán presentar una superficie interior perfectamente 
lisa, dar un sonido metálico al choque y estar libres de grietas, fallas u 
otros defectos. La fractura deberá ser vitrificada, compacta y sin fisuras. 
Bs Estarán provistos de ranuras anulares al interior del enchufe y en la extre- 
idad de la espiga. 'Tanto los caños como las piezas especiales se dejarán 
> pebejar con el cincel. 
Sólo se emplearán caños de 0,10 a 0,45 m. de diámetro, cuyo espesor 
será a lo menos igual a 1/12 del diámetro interior. La profundidad del 
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enchute, el lanzo útil y el vacío anular para el ml no podrán ser in . 
feriores al valor mínimo que se da en el siguiente cuadro: 3 


sa 


Profundidad del Espacio ADUÉR Largo útil 


Diámetro E Ds enchufe en cm. en em. en cm. 
De lO ado o Doe 60 
De 200.200 50 5 A 60 
De 0 ad DA UD 19 


Se admitirá una tolerancia máxima de 9 mm. en el idolo y 9 mm. 
de flecha para un caño que debiera ser recto. 3 
Habra piezas especiales tales como curvas, bir ol ete:, confor 
me a los modelos aceptados por la Inspección Fiscal. q 
Sólo se podrán emplear caños con sistemas de juntura pen com 
autorización especial de la Inspección Fiscal. E 
Ensayes.—Los caños de cemento, los de arcilla vitrificada y las piezas 
especiales deberán resistir una presión hidráulica mínima de 2 atmósteras” 
sin mostrar exudaciones ni tendencia a la rotura » sin que los segundos. 
absorvan mas de 1% de su peso de agua. 
La presión hidráulica se aplicará gradualmente y se mantendrá du- 
rante 5 minutos a lo menos. j 
Los caños de cemento y los de arcilla deberán resistir a una presión 
externa de 60 kgs. por metro corrido y por centímetro de diámetro, sin: 
presentar deformaciones ni fisuras, colocándose el caño horizontalmente: 
sobre un piso resistente. ) 
La edad de los caños de cemento al someterlos a ensayes será de. tres 
meses, o menos si así lo pidiere el contratista. E 
Deberán rechazarse los caños que no cumplan con todas las condicio: 
nes exigidas. E 
47. Cubiertas y tapas.—Las cubiertas y tapas para cámaras de visita 
serán de fundición y deberán corresponder exactamente a las indicaciones 
de los dibujos de detalle correspondientes. Todas estas e de fandición | 
deberán llevar marcado su peso. E 
Las tapas colocadas en la acera se deberán revestir con una capa de 
asfalto. = 
48. Cañones de fundición.—Los cañones de fundición deberán prove- 
nir de una fábrica suficientemente acreditada. 3 
Los cañones rectos deberán ser fundidos de pié en moldes metálicos, 
tomando las precauciones necesarias para evitar un descentramiento del 
núcleo o alma. Esta condición se hará extensiva a las piezas especiales 
de mas de 0,30 cm. de diámetro interior, salvo para los codos de ¿ de 
círculo. y 
Se empleará arena suficientemente fina para. obtener una sepa 
bien lisa y se cubrirán los moldes y núcleos com una mezcla de agua 
carbón u e substancia equivalente que se dejará secar cuidadosamente 
Después del vaciado se dejarán los cañones en el molde, a lo men 
durante 5 horas, a fin de obtener un enfriamiento lento y uniforme, el 
dando de no depositarlas en un suelo húmedo o de exponerlos a corrien 
de aire hasta que no se hayan enfriado competa ¡ 


. 
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Los cañones concluidos deberán ser perfectamente rectos, de sección 
exactamente circular y de espesor uniforme; bien lisos por dentro y fuera, 
sin ampollas, grietas, escorias, torceduras u otros defectos que puedan 
alterar su forma o eu resistencia. 

Cada cañón llevará una marca en relieve, con el nombre de la fábri- 


ca, el diámetro del cañón, el número de orden y el año de la fabricación. 


Las piezas especiales llevarán también esta marca con indicación del diá- 


metro de ambas ramas. Esta marca será destruída en los cañones rechazados, 


en presencia del Agente Fiscal. 

La espiga o extremidad opuesta al enchufe deberá ser cortada a es- - 
cuadra con el eje y recorrida en el torno. 

Jl enchufe deberá ser exactamente circular y tener en todo su perí- 
metro la profundidad prescrita; a un centímetro del extremo estará 
provisto de hueco anular, realizado con un semicírculo de 0,006 m. de 
diámetro. 

Verificación y pruebas. —El Agente del Gobierno, en presencia del 
fabricante o de su representante, proceder á a las verificaciones y pruebas 


siguientes: 


Una vez que se haya frotado la superficie interior y exterior de los 
cañones para quitarles la arena, se procederá a su examen dando peque- 
ños golpes de martillo para descubrir las sopladuras u otros desperfectos. 


En seguida se hará la verificación del diámetro, espesor y profundidad del 


enchufe, del diámetro de la espiga y de la uniformidad de espesor del 
cañón, sirviéndose de galibos y herramientas especiales. Se colocarán des- 
pués los cañones sobre una plancha horizontal metálica o sobre rieles y se 
les hará rodar para comprobar si son rectos y de diámetro uniforme, 
Finalmente, antes de recibir la capa de alquitrán, serán sometidos a 


una presión hidráulica mínima de 15 atmósferas, que deberá mantenerse 


a lo menos 3 minutos. Durante la operación se golpearán los cañones de 
un extremo a otro con un martillo de 1,5 kgs. para descubrir los defectos 
imperceptibles a la vista. Los cañones en que aparezcan exudaciones O 


que dejen escapar el agua, serán rechazados, y sl la décima parte de una 


colada no resiste a esta prueba, todos los cañones que de ella provengan 


—serán rechazados. 


Después de esto se pesarán los cañones y se procederá al alquitranado 


que deberá hacerse en caliente, dejando libre el interior del enchufe y la 


espiga para pintarlas con grafita, 
No se admitirá ningún cañón que presente vestigios de oxidación. 
La pintura se hará con alquitrán u otra sustancia aceptada por el 


Agente del Gobierno. El cañón y el alquitrán deberán tener tal tempera- 


tura que resulte cubierto el cañón por dentro y fuera con una capa delga- 


da, lisa y brillante. 


Antes de llevar los cañones al depósito se marcará con pintura blanca 


el peso verdadero al interior del enchufe. 
La Administración se reserva el derecho de controlar por medio de 


Sus agentes la calidad de la fundición y la fabricación de los cañones, las 
pruebas de presión, la limpia, las pesadas, la pintura, las dimensiones de 


los galibos, etc. La fábrica proveedora deberá dar toda clase de-facilidades 
para hacér efectivo este control y proporcionar, sin remuneración, obreros, 
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materiales y útiles necesarios, en perfecto estado, para ¡Mide os ensayes y 
verificaciones. 7 3 
Para el examen de las piezas especiales, el Agente Fiscal podrá ha- 
cerlas taladrar rellenando después los e con pernos E cobre que E 
remacharán por dentro y por fuera. | 
Se rechazarán los cañones: E 
1) Cuando se hayan tapado los deleGios con plomo, masilla u otra 
sustancia. É 
2) Cuando el espesor no sea uniforme en todo el contorno, presen=. 
- tando su máximo y mínimo dHerenejas superiores al límite de tolerancia 
adrartido. . 
3) Cuando el diámetro ne del enchufe o de la espiga sea mayor 
o menor que el prescrito en una cantidad que exceda a la tolerancia. 
4) Cuando no resistan satisfactoriamente a la prueba hidráulica. | 
5) Cuando presenten defectos de fabricación tales como sopladuras, 
grietas, torceduras, etc. A 
En el siguiente cuadro se dan las condiciones normales de los caño= 
nes rectos de fundición con relación a las cuales se aplicarán las toleran-= 
cias. stos cañones están destinados a soportar en la pan una presión 
máxima efectiva de 60 a 70 mun.: : 


Diámetro interior del y > 
cañón en mm...... 50 “5 100 125 150 175, 200, 2501 300 350. 
Longitud útil del ca: : EN 
- ñón en metros.....2,50,3,00 3,00. 300 3,00. 3,00. 3,00, 3,004.00 4,00. 
Peso del metro útil p | a 
en lalos. lO OO ad do e -80 91 118: 
Peso del cañón - a | 
kilos .. ac 80, DTO. 99=-1201-106/. 5050 220 388 412. 


Diámetro interior del E 3 
cañón en mm.... | 400 450 500 600. 700 800 9001,000 3 
Longitud útil del ca- | | LS 
ñón en metros..... 4,00 4,00 4,00! 4,00, 4,00 4,00, 4,00. 4,00| 
Peso del metro útil | 


en kilo8.......... ..1 140 170 195 250 320 400 467) 563. | 8 
Peso del cañón en j | | E 


kilos....... ........« 5601 680 Da 600 1 870 2 254 


La tolerancia en E espesor de los cañones y en el diámetro del en 
chufe, por exceso, y de la espiga, por defecto, será de 0,002 para los caño= 
nes de menos de 0,25 de diámetro y de O, 003 para los demás. Esta tole- 
rancia será sólo de la mitad para el defecto inverso: un menor diáme ) 
del enchufe y mayor diámetro de la espiga. E 


siempre que resistan a la prueba Mirna y de 3% por exceno: no 1d 
nándose el excedente de peso más allá de la tolerancia, dE 


- 
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Entrega y recepción en almacén.—A. la llegada de los cañones y piezas 
al depósito se rechazarán los que no estén en un estado de limpieza que 
pa su fácil examen. 
La Inspección se reserva el derecho de repetir en el depósito las mis- 
“mas verificaciones y pruebas que deben hacerse en la fábrica, siendo los 
gastos de cargo al contratista, el cual no podrá elevar reclamación alguna 
por este motivo. 
Las piezas rechazadas por una causa cualquiera deberán ser retiradas 
“del depósito por cuidado y cuenta del contratista. 
49. Madera.—Las maderas de construcción deberán ser secas, com- 
“pletamente sanas, libres de albura, sin rasgaduras ni nudos viciosos; DO 
presentarán comienzos de fermentación o descomposición, ni desunión 
entre las capas leñosas, Deberán ser cortadas en buena estación, antes que 
¿suba la savia, y a lo menos un año antes de su empleo. Pero, para toda 
madera que debe emplearse bajo agua, se exigirá que sea de corta reciente. 
Para vigas y enmaderaciones se empleará pino americano de primera 
palos: para entibacicnes, entablados, etc., se usarán maderas del país. 
En general, la Inspección fijará la especie de madera que deba em- 
'plearse. 
-——Encada esencia distinguiremos tres clases principales: 

1) Madera en troncos, simplemente descortezados. 
- 2) Madera groseramente escuadrada; 

3) Madera escuadrada, de aristas. vivas. ] 
La primera categoría comprende los troncos en que se ha quitado la 
corteza y los nudos en toda su longitud; la segunda comprende las piezas 
de caras sensiblemente planas trabajadas con el hacha o la azuela; la ter- 
cera comprende las piezas de sección rectangular con caras perfectamente 
: «planas trabajadas a sierra. 

Antes de su empleo, las maderas deberán conservarse en pilas al 
abrigo de la humedad, disponiendo las piezas de manera a asegurar una 
aereación completa de todas ellas, 

90. Fierro —El fierro será de buena calidad, dulce, maleable en frio 
y en caliente, perfectamente soldado en todas sus partes, sin dobladuras. 
grietas, pajas, quemaduras u otros defectos de fabricación. La fractura 
deberá presentar una estructura fibrosa de grano fino, homogéneo y bri- 
JMHante. La superficie será lisa y no presentará incrustaciones de óxidos ni 
escorias, | 
Las piezas de fierro deberán tener exactamente la forma y dimensio- 
es exigidas y deberán ser cubiertas con dos manos de minio, una antes y 
ira después de su colocación en la obra. 

31. Fundición. —La fundición empleada para cañones, tapas, etc., 

será de segunda fusión, muy homogénea, de color gris, dulce y tenaz a la 
ve z, no deberá contener fósforo, sílice, azufre en cantidad apreciable; de- 
berá ser fácil de taladrar y de trabajar con el cincel o la lima. La fractura 
jerá presentar un grano fino y apretado y un color gris sin ninguna 
mancha blanca y lisa. 

3 Para verificar la calidad de la fundición se deberá fundir de cada co- 
algunas barras que serán sometidas a los ensayos siguientes: 

EY): Tracción: Una barra que tenga en la mitad de su longitud una 
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sección cuadrada de 20 m/m. por lado deberá O sin romperse un 
esfuerzo de tracción de 15,5 kgs. por milímetro cuadrado; ; 

b) Choque: Una barra de sección cuadrada de. 0,20 m. de ata y 
0,04 m. de lado, colocada horizontalmente sobre - cuchillas de acero espa- 
ciadas de 0,16 m, deberá soportar sin romperse el choque de una masa 
de 12 kgs. que cae libremente en el punto medio desde una altura de 
0,40 m. 

c) Flexión: Una O de sección cuadrada de 0,025 m. de lado, que. 
descanse sobre dos apoyos extremos distantes de 0,50 m. deberá soportar s 
sin romperse la acción de um peso de 7100 kilos, aplicado en su punto 
medio. á 

Si las barras ensayadas no resisten satistactoriamente las pruebas 
descritas, todas las piezas provenientes de dicha colada serán rechazadas 
sin mayor examen. i E 

52. Fierro galvanizado.—JEl fierro galvanizado deberá provenir 7 
una fábrica suficientemente acreditada; deberá estar exento de manchas y 
depósitos salinos. El zincaje será uniforme y perfectamente adherente al 
fierro, de modo que no se rompa ni se agriete al doblar la plancha 0.) 
das veces en torno de un cilindro metálico de 8 m/m. de diámetro. 

El fierro sometido al ziucaje deberá ser maleable. » 3 

53. Zinc.—El zinc en planchas tendrá un espesor uniforme, Sd mal 
chas, grietas u otros defectos; tendrá un color azul claro y la superficie. 

será perfectamente lisa. Se dejará enrollar y trabajar a punzón sin que se. 


E dni 


presenten grietas o rasgaduras. : A 
54. Plomo.—El plomo debe ser perfectamente maleable y no contener. 
mas de 1% de materias extrañas. E 


55. Bronce.—El bronce que se empleará para las llaves y válv ulas de. 
la distribución deberá tener la siguiente composición en peso: 90 partes. 
de cobre, 10 de estaño y 2 de zinc. E 

D6. Alquitr án.—Para el alquitranado de las maderas se empleará al, 
quitrán mineral de primera calidad. E 

57. Pintura.—Se empleará como base de las pinturas el óxido de 
zinc y el aceite de HdaZa cocido. Las materias colo ramitas serán o 


de su empleo. 
CarítuLo Il —EmPLeEO DE LOS MATERIALES - 


58. Apagamiento de la cal. —La cal deberá apagarse por aspereló 
sobre un piso de madera o de albañilería; se extenderá la cal viva en capa 
de 0,10 m. a 0,15 m. de espesor y se echará el agua con una regadera ( 
con un pitón que la haga caer en forma de lluvia, hasta que toda la mas: 
quede bien humedecida. Se evitará el o de agus en exceso y no Ss 
vaciará bruscamente. ; 
| La cantidad de agua que Abe emplearse en cel spagamiento de la 
deberá ser de 15 a 20% del peso de la cal viva. | 

La cal una vez humedecida se levantará con la pala y se formal un. 
montón, lo mas grande posible, tomando entre otras precauciones para: 
evitar un enfriamiento de la masa durante el período de apagamiento, 
de cubrir el montón con arena o con lona. 
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pe El perívdo de apagamiento de la cal hidráulica debe durar a lo menos 
ocho días, para lo cual se la conservará en montón durante todo este tiem- 
po; después debe ser pasada por el cedazo de 225 mallas por centímetro 
cuadrado. 

599. Almacenaje de cales y cementos cerca del lugar de su empleo.—In- 
_dependientemente de los almacenes generales, se dispondrán pequeños 
“almacenes con capacidad para el aprovisionamiento necesario a cuatro días 
de trabajo, anexos a cada faena de fabricación de mortero. 

En estos almacenes se observarán las prescripciones que la Inspección 
ordene para asegurar la conservación y facilitar ja vigilancia. 

La cal y el cemento empleados en la confección de los morteros de- 
berán provenir siempre de estos almacenes, donde uo se podrán depositar 
cales ni cementos que no hayan sido recibidos provisoriamente. Se deberá 
retirar inmediatamente toda cantidad que fuere rechazada en la recepción 
provisoria. 

El contratista será siempre responsable de la conservación de la cal y 
del cemento y no deberá emplearlos si mo están en perfecto estado en el 

momento de la fabricación de los morteros. 

60. Dosificación de los morteros.—La arena se medirá en seco, sin 
—comprimirla, en carretillas o cajas de capacidad uniforme verificada por 
“los agentes de la Inspección. Estas cajas y carretillas serán proporcionadas 
por el contratista conforme a un modelo aceptado por la Inspección. 

La cal y el cemento se pesarán en el momento de su empleo en cajas 
aceptadas por la Inspección. Con este objeto el contratista deberá tener, 
en cada una de las faenas de fabricación de mortero, un número suficiente 
de básculas en buen estado, con los pesos necesarios. 

El contratista no podrá reclamar de las sujeciones y gastos que aca- 
rreen las medidas que la Inspección crea necesario tomar para el control 
de la dosificación de los morteros. 

y La Inspección se reserva el derecho de modificar las dósis de los mor- 
teros cuando lo juzgue necesario; para este caso se preveerán en la lista de 
| precios los recargos y reducciones correspondientes. 

Las dósis de los morteros que se emplearán en las distintas albañile- 
rías serán las que se indican eb los artículos que siguen, salvo orden con- 
—traria dada durante la ejecución. 

61. Morteros de cal hidráulica. —Los morteros que contengan cal 
hidráulica serán dosificados por medio de ensayes previos, de tal modo 
que las muestras con ellos fabricadas ofrezcan a los 28 días una resis- 

tencia mínima de 15 kgs./cm.2 a la tracción y de 150 kgs./cm.? a la com- 
presión. 

La dósis que para cada cal haya satisfecho esta condición, deberá ser 
Mblada y mantenida por el contratista. 

62. Morteros mixtos —Podrán emplearse morteros mixtos de cal y ce 
mento a condición de que satisfagan las pruebas de resistencia esoEcifica: 
das en el artículo anterior,” debiendo satisfacer separadamente la cal y el 
cemento que entren en su composición a las condiciones exigidas en el 
presente pliego. 
63. Morteros de cemento.—Habrá siete clases de estos morteros, que 
¡—Contendrán las siguientes dósis de cemento Portland: 
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Cemento Arena 


300 e 1,000. 


: 
Mortero N. Ao. A o o ran 


E 


S 2 0S | a 350 Kg. 1,000 3 
a 1 bal 186 3 
400 Kg. | 1,000. 

o a a o o 
a? 
: o 1 barrio 340% 
650 Kg. 1,000 
A o 1 barril 261 E 

900 Kg. 1,000 - Mi 
a o 1 barril |, 189 » 
f 1,250 Kg. | 1,000 a 
= 104 barril 1305 
| O 


Los morteros números 1 y 2 sólo se emplearán en obras que deb 
quedar al aire libre; el número 3 para sumideros, chimeneas de visit; 
cámaras de enlace, el número 4 en la construcción de colectores y alcan 
rillas; el número 5 para chapas y revoques de 2 y 3 cms.; el número 6 p : 
enlucidos de un centímetro y el número 7 para emboquillados y paa jun 
turas de caños de arcilla vitrificada o de cemento. os 

64. Hormigón.—Sólo se empleará hormigón de cemento. Se dis 
BuRán las siguientes clases: 


> 
3] 


Cemento Arena e a 


125 Kg. | 500 lts. 600 lts 
o 1 barril 680 » :S16. 9 
175 Kg. | 5005000 
o 1 barril 486 een 
200 Kg... D0D=S 750 
0. 1:barril "340 O US 


4 


El hormigón número 1 se empleará en el relleno de excesos de e 
vación y en fundaciones; el número 2, en cámaras de visita y demas o 
accesorias, y el número 3 en los colectores. 

65. Fabricación Y empleo de los morteros de cal y de cemento Portla 
—No:se deberán destruir los plomos ni las amarras de los sacos y bar 
de cal y de cemento sino en el momento de su empleo. | > 

Para la confección de los morteros sólo deberá emplearse arena. 
debiendo evitarse el uso de una arena calentada por una exposición 


, E 
Hormigon Ne 
» A o 
»>) » O a A 
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A Jongada a los rayos del sol. Com toda arena que haya sido lavada o que 
esté húmeda, se tomarán las precauciones necesarias para asegurar un de- 
-— secamiento conveniente antes de su empleo. 

ñ La trituración de los morteros deberá hacerse en trapiches con mue- 
E de verticales que pesen, a lo menos 20 kgs. por centímetro de ancho de 


mano. 
Una vez que se hayan dosificado convenientemente las materias, se 
peopezará por mezclar en seco el cemento o cal con la arena, sobre un piso 


e czénca. Después se vaciará la mezcla en re piches y se agregará pro- 
_gresivamente el agua necesaria en filetes delgados o por medio de una re- 
—gadera, continuándo el trabajo por rotación de las muelas o de la taza del 
—trapiche hasta obtener un mortero, bien homogéneo y de buena consisten- 
cia plástica. 

Se prohibe en absoluto el empleo de agua de las acequias. 

Las disposiciones generales de las faenas y las disposiciones de deta- 
lle de las maquinarias, trapiches, etc., deberán ser sometidas a la aproba- 
- ción de la Inspección Fiscal. 

Todas las operaciones deberán hacerse en presencia de un agente de 
la Inspección, sin cuyo requisito el mortero será rechazado. 

: El mortero se fabricará y conservará hasta el momento de su empleo 
e: bajo techo y al abrigo del sol, de la lluvia y del viento. 

, La fabricación del mortero no deberá comenzar mas de media hora 
antes de su empleo. 

2 El mortero de cemento deberá emplearse dentro de las dos horas que 
3 siguen a su fabricación, y el de cal dentro de las cinco horas. Se rechazará 
todo mortero que no haya sido empleado en estos plazos o que, aún antes 
de su expiración haya comenzado a fraguar, el cual deberá ser inmediata- 
wa mente retirado de la faena o incorporado a los desmontes. 

Z  Sidada la orden verbal en este sentido por los ajentes de la Inspec- 
:4 ción Fiscal, el contratista desatendiere dicha orden, los morteros juzgados 
demasiado añejos o que hayan comenzado a fraguar serán alejados de 
oficio por la Inspección Fiscal, dejando constancia de los hechos en un 
acta; el costo de la operación se deducirá de la primera situación de pago 
y del Contratista: 

; El mortero deberá ser blando y plástico en el momento de su empleo, 
de suerte que pueda penetrar y refluir en las junturas sin dejar uingún 
hueco. Con este fin se adoptarán las precauciones Necesarias para que al 
descargar el mortero el agua no se separe. 

a fl mortero no deberá nunca refrescarse por adición de agua, pero 
podrá ser trabajado de nuevo en el lugar de descarga para devolver a 
la masa la consistencia homogénea y plástica que hubiere perdido en el 

transporte. 

A cada interrupción de trabajo se deberán limpiar y lavar bien las 
canchas de fabricación y de depósito, los aparatos de fabricación” y de 
transporte, etc. Las materias procedentes de esta limpia serán. inmediata- 
ente retiradas de la faena o incorporadas a los desmontes. 

Prescripciones comunes a toda albañilería.—Las piedras para albañl- 
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lerías, de cualquiera especie que sean, deberán ser. abundantemente - rega- A 
das en montón media hora antes de su empleo. 

Las albañilerías se harán a lienza. Los galibos para las albañilería 
no se podrán emplear antes de haber sido verificados por un agente de la 
Inspección; deberán llevar cuando sea necesario el apre o indi- 
cado en color. 

En tiempo seco, todas las albañilerías se deberán regar. con ds sd 
cuencia necesaria para evitar un desecamiento demasiado rápido del. mor- 
tero durante el período de endurecimiento, fijado al efecto, en un mes. 
En tiempo mui seco, las albañilerías muevas se protegerán por cuidado 
cuenta del contratista, con lonas que se mantendrá constantemente hú- 
mmedas; se cubrirán jgualmente en caso de lluvia para evitar la deslayadura 
del mortero. 

Cuando se aplique una albañilería nueva contra otra ya hecha, 
plará cuidadosamente la superficie de unión de ésta última hasta hacer 
desaparecer toda piedra no adhierente, todo vestigio de vegetación, depósito 
de arena o tierra; ademas tratándose de hormigón, se raspará y picará bie 
la superficie. Las junturas antiguas se descarnarán hasta una profurdida 
mínima de 3 cms, extrayendo también todo mortero que no sea bien con 
pacto y adherente; finalmente la superficie de unión de la antigua alb 
ñilería se lavará con agua en abundancia para cubrirla en seguida con ul 
capa de mortero de 2 centímetro, a lo menos, de espesor, que penetre y 
rellene completamente las juntas, de modo a asegurar la unión ente la 
dos albañilerías. =p 

Se deberá depositar el mortero en las faenas en artesas de mada 
no directamente sobre la albañilería. Estas artesas deben ser cuidados 
mente protegidas en caso de lluvia o en tiempo seco. z 

Las carretillas para ei servicio de las albañilerías deberán circular : s0- 
bre tablones. | 

Cuando se deban justaponer albañilerías que difieran por la natura: 
leza de los materiales o por la dosis de los morteros, las superficies de 
unión se dispondrán en escalones con arranques irregulares, de manera a 

obtener una mejor trabazón. Se seguirán las mismas prescripciones, salvo 
orden contraria, para asegurar la unión de albañilerías de una misma clas 
construidas en distintas épocas. . 

67. Albañtlerías de hormigón.—El hormigón se obtendrá mezcland 
el mortero con piedras chancadas o cascajo en las proporciones indicadas 
en el presente Pliego. 

La piedra chancada y el cascajo se lavarán con agua en abundane 
en cajas o carretillas de fondo enrejado, de manera a permitir el fácil es: 
currimiento de las aguas, y no podrán ser puestos en obra sino bien lin 
pios y después de escurrida el agua de lavado. a 

La piedra y el mortero se mediran en cajas o carretillas de capa- E 
cidad uniforme, proporcionadas por el contratista conforme a un m 
delo aceptado por la Inspección. Estas cajas no podrán ser utilizad: 
hasta que su capacidad haya sido verificada por un agente de la Ins- 
- pección. 

El hormigón puede ser confeccionado a brazo o a máquina. 

Para la confección a brazo se operará con palos y rastrillos sobre u 
piso de madera ode metal. Los obreros encargados de incorporar. 
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piedra al mortero, deberán hacerlo girando constantemente alrededor del 
piso. 
En el caso de fabricación a máquina, los aparatos y maquinarias des- 
tinados a la confección del hormigón serán previamente sometidos a la 
aprobación de la Inspección Fiscal y deberán dar un resultado tan satis: 
factorio como una fabricación a mano, esmerada. 

La trituración deberá ser en todo caso bastante completa para obtener 
una masa homogénea y en la cual no se distinga ninguna piedra que no 
esté completamente envuelto en mortero. Para llegar a este resultado, el 


hormigón fabricado a máquina deberá ser trabajado a pala y rastrillo, si 


fuere necesario Igual cosa se hará con todo hormigón que en el momen: 


to de su empleo no cumpla con las condiciones prescritas. 


Se rechazará todo hormigón que contenga demasiada agua o que esté 


Muy seco. 


A todo hormigón ya preparado no se le debe agregar mas agua ni otra 
substancia. 

El hormigón se usará a medida que se vaya fabricando y en todo caso 
bastante pronto para que desde la confección del mortero no haya trans- 


currido un plazo mayor a los que fija el Presente Pliego para el empleo de 
los morteros correspondientes. 


Se rechazará todo hormigón que no haya sido empleado dentro de 
estos plazos o que aún antes de su expiración haya comenzado a fraguar, 
debiendo ser inmediatamente retirado de la faena o arrojado a los des- 


- Inontes. 


Antes de vaciar el hormigón para fundaciones, se deberá emparejar 


bien el fondo de la excavación. 


El hormigón se colocará en capas sucesivas de 10 a 20 centímetros 


- de espesor no dejándolo caer de una altura mayor de 0,50 m. Estas capas 
deberán ser convenientemente apisonadas con pisones de fierro colado de 


19 a 20 kgs. de peso. 


El apisonamiento se hará normalmente a las capas. Se tendrá cuidado 


de no exagerar los golpes a fin de evitar que el mortero refluya a la super: 


ficie y se ablande demasiado. A fin de obtener una buena trabazón entre 
las diversas capas, se deberá extevder cada capa cuando la anterior esté 


todavía fresca, después de emparejar la superficie y de picarla si hubiere 


comenzado a fraguar. 
Si el hormigón debe ser empleado bajo agua se adoptarán las precau- 


Clones necesarias tanto para obtener una masa compacta y bien ligada co- 
mo para impedir la deslavadura del hormigón y la formación de lechadas, 
pudiendo la Inspección prescribir el empleo de cajas de fondo móvil. In 
todo caso, se deberán retirar cuidadosamente las lechadas e impurezas. de 
toda especie al depositar el hormigón bajo agua. 


Para el empleo del hormigón el contratista deberá conformarse en 
cada caso a las instrucciones especiales que reciba de la Inspección. 
Cuando el hormigón no se apoye lateralmente contra los taludes de 


lá excavación se le mantendrá con tablones bastante sólidos y bien asegu- 


a) 


rados para que no cedan a la presión durante el apisonamiento. 


A cada interrupción de trabajo se limpiaran y lavarán completamente 


los pisos de fabricación y de depósito, los aparatos de fabricación y de 
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transporte, etc. Las materias resultantes deberán ser inmediatamente reti- 
radas de la faena o incorporadas a los desmontes. > 
68. Mampostería. (Albañilería de bolones).—Antes de empezar la eje- 
cución de una albañilería ee procederá a limpiar y preparar la superficie 
de unión como se ha dicho anteriormente en las prescnanán comunes de 
las albañilerías. E 
Las piedras para mampostería, perfectamente limpias, edil s€ so 
colocarán siempre en baño de mortero y bien trabadas, desbastándolas, si: 
fuere necesario, para procurarles un buen asiento. A 
El mortero se arrojará con la espátula sobre el lecho de asiento, en 
masa compacta y con fuerza, de manera que adhiera bien y en todas par! 
tes a la albañilería ya hecha. 3 
Las piedras se colocarán a mano; se comprimirán un poco, se traba- | 
rán entre sí por deslizamiento, de modo que el mortero refluya a la super- 
ficie por todas las juntas y se acuñarán en seguida con un mazo de made-. 
ra. Las piedras que se quiebren se sacarán y limpiarán bien antes de vol: 
verlas a poner en obra, envolviéndolas completamente en mortero. E 
Las juntas e intervalos, bien rellenos de mortero, se acuñarán con laja 
dura y resistente que se introducirá a golpe de mazo de modo que en de-. 
fipitiva cada mampuesto y cada laja queden rodeados de mortero por to:-* 
das partes y perfectamente firmes. Con este objeto cada albañil deberá. 
disponer de una buena provisión de lajas. 8 
En ninguna parte el espesor de mortero entre dos piedras deberá ser 
mayor de tres centímetros (0,03 m.). = 3 
Las piedras se colocarán por hiladas horizontales o inclinadas, según | 
lo prescriba la Inspección Fiscal de manera a formar escalones apropiados E 
para asegurar la perfecta trabazón de las distintas albañilerías. 3 
Los paramentos se ejecutarán con piedras escogidas entre las mas. 
grandes y mas regulares que se desbastarán en cuanto sea necesario para : 
obtener una buena superficie de apoyo y un paramento lo mas ¿PREEJO pod : 
sible. 3 
Las juntas dE asiento y de paramento tendrán a lo mas do centíme- 
tros (0,02 m.) de espesor, y los mayores huecos en el encuentro de varias: 
piedras no deberán tener mas de cuatro centímetros (0, 04 m.) en cualquier 
sentido. 4 
El mortero debe lora completamente todas. las juntas, sin desbor-' 
darlas, para lo cual se le comprimirá fuertemente con la espátula y se qua 
tará cow cuidado el excedente. 
Las piedras en forma de dovelas se reservarán para la bóveda y el 
radier. ÓN 
En la aro posea las piedras deberán ocupar, a lo menos, los seis! 
décimos (6/10) del volumen total. - E 
69. Sullería. (Albañilería de piedra labr ada).—Los sillares o pita 
labradas se colocarán en obra sobre sus lechos de cantera. 4 
Las juntas, que deberán estar llenas com mortero de cemento, no ten- 
drán un espesor mayor de un centímetro (0,01 m.). A 
Antes de colocar definitivamente un sillar se empezará por presentarlo 
en el lugar que debe ocupar, retirándolo en seguida para picarlo si fuere 
necesario. Se limpiarán y mejorarán entonces la superficie de la albañilería: 
hecha y del sillar que deben quedar en contacto con el mortero y se exte ) 


y 
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derá sobre el lecho inferior y en lo posible sobre las juntas de las piedras 


vecinas, una capa de mortero de veinticinco milímetros (0,025 m.) de es- 


pesor. Se llevará entonces el sillar que se asentará y acuñará en todos sen- 
tidos con un mazo de madera, de modo a hacer refluir el mortero por to- 
das las juntas hasta reducir su espesor a un centímetro (0,01 m.). 

Se podrá autorizar por la Inspección el empleo de cuñas de madera 
para la colocación definitiva de los sillares, a condición de que estén pro- 
vistas de mangos salientes que permitan retirarlas después de su uso, ope- 
ración que deberá hacerse con sumo cuidado; se completará el relleno de 
las juntas comprimiendo el mortero hasta que no quede ningún hueco. 
La Inspección podrá aún prescribir el empleo de una colada de cemento, 


- silo juzga necesario para rellenar los últimos huecos. 


Para efectuar la unión de lá sillería con albañilerías diversas se dis- 
pondrán los sillares de modo a dejar zarpas de 0,20 m., en caso de mam- 
postería, y de 0,15 m. en caso de albañilería de ladrillo o de hormigón. 

70. Fábrica. (Albañileria de ladrillos).—Antes de emplear los ladrillos 
se sumergirán en un recipiente lleno de agua durante 20 minutos, a lo 
menos, y en todo caso hasta su completa imbibición. 

La Inspección Fiscal fijará en cada época el mayor lapso. de tiempo 
que pueda transcurrir entre la inmersión y el empleo. 

- En épocas de calor se regarán además los ladrillos acopiados al pie 
de la obra. 

Los ladrillos se asentarán sobre una capa abundante de mortero; se 
les comprimirá a mano sobre los ya colocados, haciéndolos deslizar sobre 
el lecho de asiento, hasta que el mortero refluya por las juntas, tanto ver- 
ticales como horizontales y se golpearán suavemente con el mango de la 
espátula hasta dejarlos bien colocados. 

El espesor de la juntas será de ocho milímetros (0,008 m.) no de- 
biendo en ningún caso ser inferior a cinco, ni superior a diez milímetros. 

Los ladrillos que se rompan durante su colocación no podrán ser 


empleados en la obra y serán desechados y retirados de la faena. 


Se colocarán los ladrillos en paramentos rectos o curvos, en hiladas 
izontales o incli s, según el caso. Ss ] s verticales deberán 
horizontales o'inclinadas, según el caso. Las juntas verticales deberá 
r cinco centímetros 31m.) mínimunm 1 hilac otra; las 
distar cinco centímet 0,05 m ínimum, de una hilada a otra; la 
juntas horizontales o asimilables formarán en uba misma hilada una línea 
perfectamente regular, conforme a las indicaciones del aparejo, sin in- 
flexiones ni jarretes. 
Los paramentos visibles se ejecutarán con el mayor esmero, emplean- 
p J Xx , £MEÉ 


do los ladrillos mejor cocidos y de aspecto mas satisfactorio. La superficie 


resultante será perfectamente regular , sin inflexiones vi jarretes y deberá 


limpiarse de todo resto o exceso de mortero. 


Cuando haya necesidad de tallar los ladrillos para conformarse a 
ciertas disposiciones del aparejo, si no se amoldan ladrillos especiales, se 
deberán cortar con todo cuidado y emparejar con la lima gruesa. 

11. Construcción de arcos y bóvedas.—Cualquiera que sea el material 
empleado en la construcción de la bóveda o arco, los modelos de cuchillos 
o cerchas, su espaciamiento y número, la disposición de los aparatos de 


 descimbramiento y de las costillas o listones sobre los cuales descansará 
la albañilería, deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección 
Fiscal. Esta aprobación no exime al contratista de la responsabilidad que 
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le incumbe respecto de la buena ejecución del trabajo y de Ja seguridad 
del personal. 
La Inspección podrá exigir que para la construcción de arcos y bó- a 
vedas de piedra o ladrillo, se marquen sobre la cimbra las intersecciones 
de las juntas longitudinales con el intradós. Ésta precaución será obliga= 3 
toria en el caso de aparejos oblicuos o de encuentro de bóvedas, debiendo 
entonces cubrirse la cimbra con un enlucido de yeso, sobre el cual se di- 
bujarán todos los detalles de aparejo visibles en el intradós de la bóveda. 
La construcción de la bóveda se hará simétricamente por ambos flan- 

cos a la vez, poniendo especial cuidado en colocar las dovelas o ladrillos 
normalmente al intradós, dispuestos en hiladas regulares, de modo que E 
despues del descimbramiento, el paramento visible de la bóveda resulte 3 
perfectamente conforme al aparejo prescrito. Inmediatamente despues del - 
descimbramiento se limpiará la superficie interna de la bóveda, quitando 9 
todo resto o exceso de mortero. A 
El contratista no procederá al descimbramiento de las bóvedas si no. ] 
despues de haber sido auturizado por la Inspección, y no deberá omitir 
precaucción alguna para evitar accidentes o deterioros en la albañilería. 
La bóvedas de ladrillos se podrán aparejar de una vez en todo el 
espesor o por anillos concéntricos. En este último caso el anillo envolven= 
te no deberá quedar atrás del anillo envuelto, en mas de dos o tres filas. 
En la ejecución de anillos que den lugar a juntas de mas de 0,012 m. en 
el intradós se deberán acuñar éstas con laja delgada o pedazos de Ey 10- E 
troducidas en pS nro a Ene dado con la espátula. E 


espesor en el intradós. E 
Se usarán ladrillos radiales al el radio ha de la bóveda sea E 
inferior a 065 m. A 
AT e ecorrido de la albañilería.—Los paramentos vistos de las alba- E 
ñilerías una vez terminadas, deberán ser recorridos y sometidos a una 
limpia siempre que así lo exija la Inspección Fiscal. 00 
El recorrido consistirá en recortar y tallar todos los salientes e irregu- 
laridades resultantes de imperfecciones de la colocación o de la labra, de 
manera a obtener un paramento perfectamente regular y conforme al di- 
bujo geométrico de las obras. Si las irregularidades de colocación fueran - 
tales que no se pudiese despues del recorrido obtener una superficie com 
pletamente regular y conforme a los dibujos y galibos, la albañilería de- 
fectuosa será demolida y rehecha por cuidado y cuenta del contratista. 
La limpia consistirá en quitar los residuos de mortero y en lavar los 
paramentos con agua o con ácido, de modo que la piedra y el ladrillo se + 
destaque netamente entre las juntas. 3 
13. Emboquillado.—Los paramentos de las albañilerías de piedra ode | 
ladrillo que no deben recibir revoques serán emboquillados a medida que : 
avance la obra, con un mortero de cemento Portland un número mas rico E 
que el de la albañilería. : n.— 
Desde que el mortero de la albañilería haya comenzado a tomar un 
poco de consistencia, se descarnará las juntas con un gancho metálico 
hasta una profundidad mínima de 0,023 m. cuidando de no deteriorar la. 
piedra o el ladrillo. Despues de limpiar y lavar estas juntas, se rellenaráu 
con mortero núm. 7 que se comprimirá fuertemente con un alisador me- 


e IS 
A 

E 

A 

- 


HIDRAULICA 7165 


 tálico hasta que el encogimiento ocasionado por la desecación no dé lugar 
a ninguna grieta, teniendo cuidado de no frotar el mortero demasiado 
pronto ni durante mucho tiempo. 

Las superficies de emboquillado se mantendrán a 0,005 m. del para- 
mento en la mampostería y a 0,002 m. en la sillería y en la albañilería de 
ladrillos. Estas superficies serán planas y nó convexas. 

Tratándose de sillería y de albañilería de ladrillos las juntas serán 
siempre trazadas a regla, de un ancho uniforme y sin restos de mortero. 

El contratista estará obligado a rehacer, por su propia cuenta, los em- 
boquillados que no hayan sido hechos conforme a las prescripciones ante- 
riores y los quese hayan deteriorado por cualquiera causa. 

14. Revoques, chapas y enlucidos.—Los revoques y chapas y los enlu- 
cidos se ejecutarán con morteros de cemento Portland núms. 5 y 6 respec- 
tivamente. 

No se aplicará ningún revoque, chapa o enlucido hasta que la bó- 
veda haya sido descimbrada y que el mortero haya fraguado completa- 
mente. 

Para su ejecución se empezará por descarnar las juntas en uva pro- 

uudidad de 0,025 1m.,.las cuales se limpiarán perfectamente con una es- 
cobilla, proyectando agua en abundancia con un pitón o con balde. Cuando 
las paredes esten todavía un poco húmedas se procederá a rellenar las 
juntas y a Jgualar la superficie de la albañilería com mortero N.? 5, de 
buena consistencia, arrojado con fuerza y bien comprimido para llenar 
los huecos; se extenderá en seguida: una capa del mismo mortero, cuya 
superficie se emparejará hasta darle el espesor y la forma definitiva, com- 
primiendo fuertemente el mortero, para evitar grietas y fisuras, hasta que 
adquiera suficiente dureza y resistencia. 

No se podrá aplicar ningún revoque o enlucido a la bóveda antes de 
efectuar el recorrido de la albañilería. 

La chapa y el revoque podrán también aplicarse en dos capas suce- 
sivas, de los cuales la última será uniformemente repartida y alisada con 
la espátula. Antes de aplicar la segunda capa se mojará con agua en abun- 
dancia la superficie de la primera que se deberá aun picar y escobillar 
si fuere necesario. No deberán transcurrir mas de tres días entre la apli- 
cación de dos capas sucesivas. 

Donde la Inspección Fiscal lo juzgue necesario las chapas, revoques 
y enlucidos deberán protegerse contra la:lluvia y también contra el sol y 
el viento por medio de lonas que se.cuidará de .mantener húmedas, du- 
rante 15 días por lo menos, para retardar el endurecimiento del mortero. 

Todo revoque, chapa o enlucido que después del fraguado presente 
la menor grieta o que no sea perfectamente adherente a la albañilería 
será demolido y rehecho por cuidado y cuenta del contratista. 

Antes de colocar un enlucido sobre hormigón se deberá picar y lavar 
bien la superficie. 

Los revoques, chapas y enlucidos deberán dar un sonido metálico 8 
días después de su colocación. 

15. Colocación de los caños de arcilla vitrificada o de cemento.—Cada 
- trozo de cañería entre dos chimeneas de visita deberá quedar en direc-. 

S ción, niveles y pendientes en estricta conformidad cou las indicaciones 
Correspondientes de los planos, salvo orden contraria de la Inspección. 
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Todo caño deberá examinarse con atención antes de bajarlo as E 
excavación para asegurarse de que se encuentra en perfecto estado”. 2 
Al colocar cada caño en la zanja, el cuerpo del mismo y no las ex 
tremidades deberá apoyarse sobre el terreno, debiendo retirarse previa: 
mente del fondo de la excavación las raíces, piedras grandes y otros obje- 
tos duros y practicarse los rebajos necesarios a plomo de dichas extremi- 
dades. La Inspección podrá exigir se asienten los cañones sobre una capa 
de arena o de hormigón en los puntos en que lo estime conveniente pon 
la seguridad de la obra. : 
Si los caños van a una profundidad superior a cinco metros (5 m) 0 
si la naturaleza del terreno o del tráfico superior lo hacen necesario, e 
contratista estará obligado a emplear caños de mayor espesor o bien a r 
forzarlos, envolviéndolos completamente con una capa de hormigón de 
0,15 m. de espesor. 
El contratista deberá suministrar y fijar las reglas horizontales de 
referencia, convenientemente ubicadas, cuyo nivel y situación deberán: 
ser verificados por un ingeniero de la Inspección antes de que sean utili- 
zadas. No habrá en cualquier momento menos de tres de estas reglas e: 
cada trozo de cañería. | : 
En el fondo de las excavaciones se colocarán estacas de iniderós a 
intervalos de tres metros como máximo; cada estaca se enterrará hasta 
que su parte superior quede al nivel exacto del radler En caño en ese 
punto. 
Para dar la pendiente exacta del radier de los caños se a una 
regla larga conjuntamente con las estacas, teniendo cuidado de ir sacand 
las estacas a medida que avanza la colocación de caños. ! 
La juntura de dos caños provistos de enchufe se hará intodios 
la espiga en el enchufe del ya colocado; una vez ajustado y acuñado el 
caño en su posición correcta se introducirá un anillo de filástica alquitra- 
nada que deberá empujarse con una pieza especial de madera golpead 
con un mazo de igual material. La filástica ya en posición no deberá ocu 
par mas de 1 de la profundidad total del enchufe. Se continuará el rellen 
del vacío anular con mortero de cemento Portland en la proporción d 
1,250 kgs. de cemento por m.? de arena fina tamizada, relleno que termi 
nará por un chaflán que se rematará por lo menos a 5 cm. del borde del 
enchufe. 
Al terminar toda juntura de caños se deberá limpiar y alisar por den 
tro la junta, con una escobilla mojada o con un tapón cubierto de te 
humedecida, teniendo cuidado de retirar en seguida del Interior la tier 
cemento u otros cuerpos extraños. 
No se deberán cargar los cañones antes de que el mortero da la 
juntas haya fraguado, pudiendo sólo entonces ser sometidos a la prue 
de presión hidráulica; después se dará buen apoyo a las junturas, en 
pleando atracadores y en seguida se procederá al relleno de la zanja en la 
forma prescrita, 
El conjunto de los caños, chimeneas de visita y demas ob deberá 
ser construídas y mantenidas en perfecto estado de impermeabilidad. - 
Para los caños de arcilla vitrificada se podrán emplear cistenand 
juntura patentados, sienpre que la Inspección lo autorice. + 
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3 Para los caños de cemento se hará la juntura a enchufe hasta 0,20 m. 
de diámetro y por medio de anillos de cemento armado para diámetros 
mayores, rellenando el vacío anular con mortero de cemento Portland 
núm. 7. 
S La Inspección se reserva el derecho de modificar el tipo de juntura 
y también la dósis o naturaleza de los materiales empleados en el relleno 
del vacío anular. 
a 16. Prueba hidráulica de las cañerías de arcilla vitrificada y de ce- 
E, —Una vez que el mortero haya adquirido suficiente resistencia se 
pondrá a prueba la impermeabilidad de las juntas, sometiendo cada trozo 
de cañería entre chimeneas de visita a una presión hidráulica interior que 
será de 6 m. donde sea posible, no pudiendo en ningún caso ser inferior a 
dos metros de agua. Corregidos los defectos que revele esta prueba, se re- 
<pitirá el ES hasta obtener un resultado satisfactorio. Se procederá en- 
tonces a re llenar las zanjas en - la forma indicada en el presente pliego, 
se manteniendo la cañería llena de agua bajo la misma presión, a fin de 
descubrir y corregir inmendiatamente cualquier defecto que se pueda 
cnc durante el apisonamiento y relleno. Terminado el relleno, si la 
presión no sufre disminución, que acuse filtraciones en las cañerías, se 
ar: ¿n por terminadas las pruebas. 
3 El contratista deberá proporcionar siu remuneración los obreros, las 
ciones y elementos necesarios para realizar estas pruebas. Todos los 
paperatos y maquinarias deberán estar en buen estado; la Inspección se 
reserva el derecho de exigir su verificación previa y de ordenar su reem- 
Molazo si no funcionan correctamente. 
E 11. Caños de cemento armado.—La fabricación de los caños de ce- 
mento armado deberá confiarse a una casa especialista en la materia y 
suficientemente acreditada, salvo autorización contraria de la Inspección 
> Fiscal y 
SA Tanto el sistema de construcción como los métodos de cálculos y de 
ejecución deberán ser previamente sometidos a la aprobación de la Inspec- 
5 ción Fiscal. 
E Los materiales que entren en la confección de los caños deberán sa- 
tisfacer separadamente a las condiciones exigidas en el presente pliego, 
salvo en lo que se opongan a las siguientes estipulaciones: 
z Arena.—En la confección de los caños se empleará arena gruesa con 
Una tolerancia hasta de 20% de arena fina. La arena deberá ser siempre 
ren y convenientemente desecada antes de | su empleo y aún pasada al 
-cedazo o si así:lo exigiera la Inspección. 
> Cemento. — Según: el sistema de construccion de los caños se podrá 
emplear cemento Portland artificial de fraguado lento, cemento rápido con 
lento, o semi-lento. 
e. Acero.—Para la armadura metálica se empleará acero dulce que deberá 
: dar como resistencia a la tracción de 42 a 45 kilos por milímetro cuadrado, 
con un alargamiento de 20 a 24% sobre 0,20 m. de longitud. 
== Dosificación de los materiales.—La cantidad de cemento por metro 
cúbico de arena se fijará en vista de las experiencias que hará el contra- 
—tista de acuerdo con la Inspección, una vez conocido el sistema de cons- 
—Arucción de los caños y la clase de materiales que se propone emplear, de 
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manera a realizar las condiciones de resistencia e impermeabilidad nece- 
sarias. 3 
. Fabricación de los caños.—Los caños deberán se amuldados de pie en Es 
una faena especial. : ; 

La confección del mortero podrá. hacerse a mano o a máquina, vero 
eu todo caso loa materiales deberán mezclarse intimamente en seco antes a 
de agregarle el agua o de hacer la trituración mecánica. fe 

La cantidad de agua se hará variar según la estación, el grado de hu 
medad del aire, la naturaleza mas o menos porosa del material y su estado 
de sequedad. a 

Según se emplee cemento rápido o-lento se preparará un mortero 
fuído o un mortero seco con la menor cantidad de agua posible. in este 
último caso, se reconocerá que la cantidad de agua es suficiente si una 
o bola confeccionada: con dicho mortero, colocada sobre la mano, , 10. 

e deforma. | os 

La Inspección podrá exigir que antes del relleno con mortero se revista 
la armadura con una lechada gruesa de cemento. ; 

El mortero deberá ponerse en obra dentro de los plazos que señala la 
Inspección, según la rapidez de fraguado del cemento. No se permitirá el. 
empleo de morteros que aún antes de la expiración de estos plazos huble- 
ren comenzado a fraguar. | | 

Las piezas de metal para la armadura deberán ser de la longitud pre 
vista: y exactamente encorvadas, según las indicaciones de los planos. 

Los ensambles de piezas metálicas se harán con esmero a satisfacción 
de la Inspección Fiscal. 

- Antes de vaciar el mortero se deberá limpiar la armadura de las cos 
tras de óxido y de toda clase de impurezas. | 

La colocación de los distintos elementos de la armadura y su fijación] 
enel molde se hará con el mayor esmero, en extricta conformidad con los. 
planos. 

Moldes.—Los oidos deberán tener la resistencia y rigidez necesarias 
para que no se deformen de una manera apreciable, durante el relleno ni 
con el apisonamiento. Ss 

Los moldes deberán ser fáciles de olaaa y de desmontar y deberán 
prestarse a una consolidación sencilla; las superficies de contacto con el * 
mortero deben ser bien lisas. 08 

-Apisonamiento.—En caso de emplearse cemento de fraguado lento, se 
vaciará el mortero en el molde en capas delgadas, que serán uniformemente 
apisonadas en todo el contorno, hasta que el agua refluya a la superialé p 
empleando al efecto pisones pesados. : 

Interrupción del trabajo.—Cualquiera que sea el o en uso y e 
sistema de construcción seguido, cada caño deberá amoldarse de una sola 
vez sin ninguna interrupción del trabajo. 

Desmolde.—El contratista sólo podrá proceder al desmolde cuando. 
mortero haya adquirido suficiente consistencia para no temer una desagre 
gación de la masa ni alteración de la forma. 

Los caños se dejarán secar a la sombra al abrigo de las corrientes de 
alre, teniendo cuidado de regarlos continuamente y de cobros con 60 
húmedas durante la estación seca. a 
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Empleo y resistencia.—No se podrán emplear caños con menos de dos 

: meses de edad, contada a partir de la fecha de su fabricación, debidamen: 
te constatada por los agentes de la Inspección. | 

Todo caño deberá resistir une presión hidráulica interior de n atmós- 
—feras sin mostrar exudaciones y una presión externa de m kg. por metro 

cuadrado de proyección horizontal sin presentar fisuras. El valor de las 

presiones de prueba será fijado para cada obra por la Inspección Fiscal. 
En la prueba de presión externa la carga se aplicará en su generatriz su- 
perior despues de colocar el caño horizontalmente sobre un piso resistente. 

Todos los caños de 3 meses de edad dcberán resistir las pruebas an: 
teriores. En caso contrario serán rechazados. 

-Junturas.—Las junturas de caños de cemento armado se harán por 

medio de anillos de cemento armado, rellenando el hueco onular con mor- 

kero número 7 o en conformidad a otro tipo aceptado por la Inspección 
Fiscal. 

: Prueba de las juntas. —Una vez robados los caños.en la zanja y 

terminada la confección de las juntas se procederá a la verificación de su 
—impermeabilidad, s sometiendo cada trozo de cañería a una presión hidráu- 
lica interior de n atmósferas, cuyo valor será fijado por la inspección 
Fiscal, 

Después de reparar los defectos que se notaren durante esta prueba 
se someterá la cañería nuevamente a presión, una vez que haya fraguado 
2 mortero fresco; se procedera al atraque en los costados del caño y en las 
— juntas y después al relleno de la zanja en la forma prescrita. 

- 18. Colocación y juntura de los cañones de fundición. —El fondo de 
la excavación se nivelará en conformidad al perfil adoptado, retirando 
las raíces. piedras gruesas i cuerpos duros, y se le apisonará bien, regándo- 
do, s] fuere necesario, para obtener un suelo firme y parejo. Sobre la cañe- 

ría deberá quedar un espesor mínimo de tierra de 0,90 m. 

e Antes de bajar cada cañón se le examinará con atención y se le gol- 
—peará con un martillo para asegurarse de que no ha sido averiado durante 
sa transporte. 

Cuando haya varios cañones.en el fondo de la excavación se procede- 

rá a la confección de las juntas. Cada cañón se deberá colocar de modo 

que el cuerpo y no sus extremidades se apoyen sobre el terreno. Hechas 
las juntas, se dará también buen apoyo a las extremidades, empleando 
atracadores en el relleno, según queda dicho. 

Las junturas se podrán hacer a enchufe, por anillos o por bridas. 

Junturas de enchufe.—Para estas junturas la penetración de dos caño- 

nes consecutivos se arreglará de modo a dejar un centímetrode juego para 

la dilatación y se tomarán las precauciones necesarias para que el relleno 
del hueco anular resulte de espesor uniforme. Para la confeccion de la 
junta se introducirá primero en el hueco anular un anillo de filástica alqui- 

—tranada que se comprimirá bien; en seguida se colará el plomo fundido 

que se calafateará una vez enfriado. El plomo no deberá ocupar menos de 

cuatro centímetros de profundidad del enchufe. 

 Junturas dé brida.—Para la confección de esta junta se dejará entre 

anos bridas un intervalo suficiente para recibir una redondela de plomo con- 
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vehien temente aparejada y enlucida en ambas caras con una capa de ma- 
silla o de minio. 3 
: Las redondelas tendrán la forma de un anillo a de 0,012 m. de. 
espesor uniforme, cuyo diámetro interior será igual al de los cañones por. 
unir y cuyo diámetro exterior llegue hasta los agujeros para pernos. En 
caso de junturas oblícuas, las redondelas tendráu un espesor variable que 
en su parte mas delgada no deberá ser inferior a 0,01 m. Se prohibe em-- 
plear redondelas de plomo recubiertas de arcilla o usar para su colocación 
filástica con arcilla. Los pernos para las bridas tendrán 0,018 m. dediá-' 
metro y deberán ser fileteados con esmero; se les apretará' gradualmente 
uno tras otro hasta el rechazo y po se ca bien la redondela 
de plomo. | A 
Junturas de anillo —En estas junturas se conservará un juege de 
0,02m. para la dilatación entre dos cañones sucesivos y el hueco se llenará 
con arcilla para evitar la introducción del plomo. Elanillo se colocará. 
simétricamente respecto a este hueco y se procederá al relleno del hueco. 
anular entre el anillo y el cañón con plomo fundido que se calafateará 
prolijamente una vez enfriado. Se deberán tomar las precauciones necesa: 
rias para que después de hecha la junta el relleno de plomo resulte de a 
pesor constante en todo el perímetro. ¿ 
Prueba de las juntas.—Las juntas de cañones de don deben ser. 
completamente impermeables. Antes de proceder: al relleno, cada nuevo 
trozo de cañeria será sometido a una presión hidráulica interna de doce. z 
atmósferas; las juntas no deberán dejar escapar el agua. | 
El contratista deberá reparar las juntas defectuosas 1 proporcionar sin 
remuneración los obreros, maquinarias y demás elementos necesarios pará. 
hacer estas pruebas. —Confeccionado por Servando A. Oyanedel, Ingeniero 
Jefe.—V * B.” Guillermo Illanes B., Inspector General. O y oi $ 


E 


por C, Konmmy, Director General. PS 4 
q 
Proyectos de desagiies.—Instrucciones sumarias para el. : 3 
levantamiento de po de ciudades O 
Poda 


1. Elección de base—estacado—medida con huincha de acero ref 
riendo cada estaca a las cuatro esquinas del crucero. 3 
- 2. Alineaciones, ángulos con la base y estacado de las calles no 
les a ella, colocando una estaca por crúcero y estacas intermedias en 1037 
puntos donde haya cambio de pendiente. | 
3. Como comprobación, levantamiento de la. poligonal de coin 40d 
liga las estacas extremas de las calles y levantamiento de poligonales se: 
cundarias, si fuere necesario. ] 
4. Medición de distancias de. estaca a estaca, refiriendo cada una a ls | 

cuatro esquinas del crucero. | 
5. Medición del ancho de las calles. 


-6. Medición del ancho de las veredas. 


=] 
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7. Anotaciones para ubicar los entrantes o salientes superiores a 0,50 


cm. con respecto a la línea de edificios. 


8. Anotaciones para ubicar vías férreas, cursos de agua, canales, ace- 


—quias, edificios públicos y establecimientos particulares con población es- 
| -pecial, | 


9. Anotar las partes de la ciudad no edificada, y aquellas en que la, 


línea de las manzanas no esté bien definida o en que su edificación corres- 


- 


—ponde a ranchos. 
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10. Nivelación de las estacas de las bases. 
11. Nivelación de ¡as estacas de las calles normales a la base, partien- 


| do y llegando a estacas pertenecientes a ella. 


12. Nivelaciones de comprobación: de la poligonal de cintura y de las 


| Ms secundarias. 


13. Tomar cotas de fondo de las acequias o cursos de agua en los cru- 


ces con calles. 
14, Tomar cotas del nivel del agua y del nivel máximo en los cursos 


naturales existentes en la ciudad o a proximidad, 


15. Tomar cota del nivel medio, máximo y mínimo del mar en los 


¿puertos. 


e 


16. Establecer puntos de ronda inamovibles y fáciles de encon- 


trar, al interior de la ciudad; y en su perímetro cada 500 m. mas o menos, 


“especialmente en los arranques de caminos, proximidades de cursos de 


pAgua, ete. 
17. Tomar cotas interiores en las manzanas donde el nivel sea infe- 


rior al de la calles adyacentes y en las manzanas correspondientes a calles 
donde se hubiere hecho cortes. 


PRECISIÓN 


18. Las nivelaciones mo deberán dar un error de cierre superior a 
-0,02 m. por kilómetro 

19. El error de cierre de cualquier polígono no deberá exceder de 
uno por mil (0, ed) | y > 


PLANO 


PRA 
" 


m5 20. El blo será acotado y a curvas de nivel y deberá contener to- 
das las anotaciones mencionadas. Lia escala será de 1:2 000 o de sus múl- 


tiples y sub-múltiples. 
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CARTERAS Y CROQUIS 


8 
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21. Las carteras y croquis de levantamiento y nivelación deberán ar- 


-chivarse, a fin de poder hacer en cualquier tiempo las verificaciones nece- 


-sarias. : | O 
(Firmado) S. A. OYANEDEL, 
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Indicaciones sobre los datos que conviene reunir para el estudio 
de alcantarillados E 


Totoro e . E 


A 
5: 
. Plano acotado de la edad y terrenos vecinos. y 
> Plano de la ciudad y sus alrededores con indicación de lós ríos y 
esteros vecinos. Y E 
3. Plano de la pavimentación de calles con indicacion ad su naturaleza. 
4. Plano de la ciudad con clasificación por cuadra de la edifcacióna 
Esta clasificación tomará en cuenta la proporción de Up cubierta Y 
naturaleza de las habitaciones (1). 
5. Número medio de casas por manzana para o barrios. 
6. Profundidad media y máxima de las casas. 


3 


SISTEMA DE DESAGUES ) 38 
7. Idea general sobre el sistema de desagiies existente. 
AGUA POTABLE 


8. Estudio general sobre las obras y red de distribución de agua po 
table de la ciudad en cuanto a la satisfacción de las necesidades actuales 
y las del porvenir. 3 

- 9, Plano de la red de distribución: Profundidad de las cañerías Alo 
turas piezométricas límites en la ciudad. E 

10. Dotación actual y consumo efectivo de agua por día y por perso: E 
nas. Variaciones del consumo. 3 

11. Conseguir memorias anuales de las Empresas de io Potable. 


Pozos. a | 2 : | 3 
12. Número e importancia de los pozos para agua. Zona de ubicación. 


A 


ACEQUIAS Y CANALES : => 3 


13. Planos y datos generales sobre acequias y canales en vista. de su 
posible aprovechamiento para el escurrimiento de las aguas lluvias o de 
su cegamiento o desviación. 3 

14. Estudiar la situación que se creará “con la. supresión total 0) par- 
cial de las. acequias y canales. ] E 8 


AGUAS INDUSTRIALES . 


15; Ubicación de los establecimientos industriales y volúmen de ag 
que proporcionarán al alcantarillado. e 


(1) h. m. habitaciones modernas; h. a. habitaciones antiguas; h. E habitacione: 
dispersas; h. i. habitaciones intermedias (Clase media); h. o. a. habitaciones para obre 


ros agrupadas; h. o. d. dd para obreros dispersas; t. l. terreno libre. 
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TO. Derechue de aguas que tiene la” ciudad en los ríos o canales veci- 
nos y las obligaciones. Copias de'las escrituras. Grado de limpieza de las 
“aguas, en vista de. la decantación que pueden exigir para el lavado de 
1a ted; 
K Puntos DE DESAGÚES 


3 17. Reconocimiento hacia los puntos de desagiúe probables con indi- 
cación del desnivel, distancia, dificultades de trazado, etc. 

mo” 18. Posibilidad de contaminación del curso de agua elegido para el . 
—desagúe. Aforos en aguas mínimas ordinarias. Cortas de aguas máximas. 
A 19. Destinación o tratamiento de Jas aguas. usadas. 


NAPA SUBTERRÁNEA 


20. Reconocimiento de la napa y en caso de encontrarse a E 


SUBSUELO 
21. Naturaleza del subsuelo en diversos puntos de la ciudad. 
Pobra CIÓN 


22. Determinación para el comienzo de la explotación del alcantari- 
llado y para el porvenir los datos siguientes sacados del censo: a) pobla- 
ción de la ciudad; ¿) densidad de la población por barrios. 

ME 23. Verificar prácticamente la densidad de la población en manzanas 
de diversos barrios. | 
24, Población especial de cuarteles, hospitales, colejios, etc., y su 
Ubicación. a j 

4 - SERVICIO DE INCENDIOS 


25. Sus exijencias y la manera de atenderlas. 
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 


26. Reunir las observaciones de lluvias y datos generales sobre vien- 
6 os y o Peniuia. 
ps: VARIOS 


271. Rol de avalúos. 
28. Datos estadísticos sobre la mortalidad. 

29. Plano de ubicación de las cañerías de gas y su profundidad. 
30. Recolección de datos para la avaluación de las expropiaciones. 
31, Materiales aprovechables para la construcción del alcantarillado 

“(uaturaleza, calidad, abundancia, distancia y coste). 
32. Coste de la obra de mano (peones, albañiles, carpiteros, etc.). 
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Programa para la formación de Proyectos de Desagiies 3 


1.2 Dentro de un plan de conjunto que abarca toda la parte edificada. 
de la ciudad, el proyecto de O deberá referirse especialmente a la 
- zona comprendida entre la calle de.. aa 


o El proyecto deberá consultar el alejamiento rápido de las aguas: 
usadas del recinto urbano de la ciudad, debiendo satisfacer el punto de de-. 
sagúe del emisario a la condición de dejar la ciudad (y las aguas del puerto) 
al abrigo de contaminaciones o de impurezas que puedan afectar su lim- 
pieza o su salubridad. É 

3.2 El proyecto deberá realizar las. siguientes condiciones jenerales: 

a) satisfacción completa de las exigencias de la higiene; b) sencillez y se- 
guridad de funcionamiento; c) facilidad y economía de conservación y ex 
plotación, y d) costo racional de implantación. 

4. La red deberá ir a una profundidad tal que permita el desagúe de 
las cañerías domiciliarias con una pendiente mínima de 3%, debiendo jus 
tificarse debidamente toda falta de cumplimiento a esta condición. 

5.2 Se deberá asegurar una ventilación suficiente de la red y adoptar. 
un falda de lavado que pueda asegurar de una manera eficaz la unicas 
de todos los elementos de la red. A 

6.2 Al calcular la capacidad y al adoptar los dispositivos de la red de 
lavado se tomará en cuenta la necesidad eventual de aumentar el volúmen: 
o el número de los lavados que indique el cálculo. «3 

1.2 Se procurará en lo posible que la red resulte auto- limpiadora. A 

8.2 Se admitirá que para el porvenir la densidad media de la pobla- 
ción llegará a 160 habitantes por hectárea con un máximo por barrio de: 
270 habitantes por hectárea. [ 

9.2 La velocidad media con el gasto oca previsto para el porvenir 
no deberá exceder en la red de 1,90 m/seg., en las cañerías, y de 3,00 
m/seg., en los colectores y emisarios de albañilería: = 

10. La velocidad media con el gasto mínimo no deberá bar de 0, 80 
m/seg., y deberá realizarse por lo menos con el lavado, para cualquier 


A adi 


punto” de la red. 
11. Velocidades que se salgan de los límites indicados deberán s ser 
debidamente justificadas, 
12. El espaciamiento de las cámaras de visita deberá ser " tal que, e 
mando en consideración las condiciones de pendiente, visitabilidad, ete., 
asegure una fácil inspección de la red y una fácil limpia en caso de chas 
trucción. 
13. El proyecto deberá neta a lo menos de las siguientes piezas: 
a) Plano a curva de nivel con el trazado de la red, sin detalles. Bs 
cala 1: 4 000; 
b) Plano acotado y con curvas de nivel, con el trazado de la red de 
desagúes, indicando distancias, diámetros, pescion de cámaras de visita, 
_lavadores, etc. Escala 1: 2 000: | 
C) Plano de la red de lavado, con indicación de distancias, diáraetros 

y obras accesorias. Escala 1: 2 000; | 
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2d) Perfiles longitudinales de las cañerías, colectores y emisarios de la 
ved de desagies y de las cañerías de la red de TES Escala vertical 
Er: 200; horizontal 1: 2 000; 
€) Perfiles transversales tipo de cañerías, colectores y emisarios; 
$) Planos detallados de cámaras de visita, lavadores y demás obras 
accesorias; 
9) Planos detallados de las obras complementarias; 
h) Memoria detallada, descriptiva y justificativa del proyecto; 
1) Yspecificaciones detalladas de las obras; 
3) Presupuesto detallado y análisis de los precios unitarios; 
k) Bases de cálculo y su justificación; 
e l) Cuadros de cañerías, colectores y emisarios con todos sus ea 
de cálculos y resultados obtenidos en cuanto a diámetro o sección interior, 
capacidad y velocidad mínima y máxima; 
m) Cálculos de las demás obras proyectadas (justificativos); 
n) Datos sobre mareas y sobre corrientes en la bahía en la parte que 
se relaciona con el desagúe del emisario, y 
A 0) Se acompañarán, además, todos los planos y antecedentes que per- 
A -mitan apreciar con facilidad el valor técnico del proyecto en su conjunto 
y en sus detalles. 
Nota.-—Los planos se presentarán en tela y deberán estar suficiente- 
mente acotados. 
Todas las cifras y anotaciones de la Memoria y de los planos deberán 
expresarse en unidades métricas, —S. A. OYANEDEL. 


/ 
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Instrucciones generales para los ingenieros que vigilen obras 
as AS hidráulicas que se ejecuten por contrato 


Ae. Los ingenieros que tengan a su cargo la inspección de obras que eje- 
-cuten por contrato deberán: 
¡ 1.2 Hacer qué las obras se ejecuten con sujeción estricta a los planos 
y especificaciones respectivas. 

| Para conseguir este objeto el 1 ingeniero 
3 a) entregará a los ore los planos, especificaciones y demás 

7 documentos que fijen las condiciones del contrato y exigirá de ellos el co- 
MN úenniento completo de todos estos documentos; 

2 bh) practicará por lo menos una visita de inspección cada quince días 

$ si la obra se encuentra en la zona central y cada mes si se balla en las 
os as del norte o sur (la zona central comprenderá desde las provin- 
clas de Valparaíso y Aconcagua hasta la de Cautín inclusive); 

7 c) dictará órdenes de servicio que corrijan la falta de cumplimiento 
de alguna de las condiciones del contrató, órdenes de servicio que se lle: 
— Varán en un libro especial, (artículos 29, 30 y 32 del Reglamento para 

Contratos de Obras Públicas); 
dl) formará los estados de pago; 
E €) llevará un gráfico de avance quincenal de las obras en que se 
—apuntará la fecha de las visitas de inspección y se irá totalizando lo inver- 
tido en la inspección de los trabajos; 
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a EE arena, la piedra y el concreto en caso de as su calidad peo 
alguna duda; a 
9) informar sobre las io diRdaes que proponga el contratista 
que se crea conveniente introducir; eS 
h) efectuará o hará efectuar por el inspector las pruebas de recepe 
de trabajos estipuladas en el contrato. : 
2.2 Recoger los datos necesarios para establecer una estadística 
precios unitarios y rendimientos en cantidades de obras por operario- 
Para formar esta estadísttca el ingeniero dará instrucciones clara 
precisas para que el inspector tome todos los datos que permitan deducir 
el precio de cada clase de trabajo (detallando en este precio sus compon 
tes elementales) y la cantidad de obra que hece un operario al día. 
3.2 Velar por la conducta funcionaria de los epe que traba, 
bajo sus órdenes. : : 
Con este objeto el ingeniero tomará nota de todo lo que pueda peri 
tirle formarse concepto respecto a la competencia, contracción al traba 
condiciones de iniciativa y disciplina del inspector. Cada bres meses (oa 
tes si el caso lo requiere) el ingeniero dará cuenta del concepto que 
haya formado, resumiendo e) resultado en notas (de malo a muy bue o 
que se darán a una de las cuatro condiciones arriba enumeradas y pro 
niendo las amonestaciones u otra clase de medidas A que cien 
del caso adoptar. : 
4.2 Informar a esta Inspección Gene sobre la marcha de los t 
bajos. Z 
A este fin informará a la Inspección General antes del 6 de cada me E 
sobre la marcha de los trabajos en el mes anterior, refiriéndose espec 
mente a la marcha de ellos en relación con el plazo fijado para el cont 
to, a las interrupciones y dificultades habidas, acompañando el informe 
con el gráfico de avance y datos sobre toda incidencia de importancia. O 
rrida. El informe ca tendes una descripción de la organización de la fa: 
na, fotografías de los trabajos interesar.tes y un cuadro de rendimientos 
costos unitarios. e 
5.0 Llevar un archivo general de la documentación. | 
El archivo constará de una carpeta que contendrá los planos del pri 
yecto original y una copia en azul y archivadores que contendrán las 
pecificaciones técnicas (se entenderá por especificaciones las condici 
que deben llenar los materiales en cuanto a calidad y las obras en cuan 
a ejecución) presupuesto y memoria del proyecto y especificaciones adnal- 
nistrativas; copia de los decretos a que haya dado lugar el contrato; actas 
de entrega y recepción; PA del contrate y de su cancelación; E. 


precios unitarios S estados de pago. Se agregará también una colón 
totografías de las obras en vías de ejecución cuando ellas impongan p 


6.2 Elaborar a ivedida que avanzan los trabajos los planos detal! 
de las obras tal como han sido construidas. 
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7.2 Redactar una memoria al terminar el trabajo en que se compila- 
rán en forma breve los siguientes datos: 
Contratista, monto del contrato, plazos y sus ampliaciones, si las hu- 
biere, fechas de entrega de eje y su recepción, decretos, modificaciones 
A del contrato, estados de pago, gráfico de avance, suma invertida en la 
inspección de las obras en relación con el monto del contrato, y en que se 
hará una historia suscinta de las dificultades habidas y de su solución, 
E agregando un resúmen de los datos estadísticos sobre rendimientos y cos- 
ca tos unitarios. O : 
de Los gastos de inspección se dividirán en el caso general en las si- 
guientes partidas: Instalación, personal, transporte y viáticos. 


E : (Edo.) S. A, OYANEDEL. 

he ; Inspector General 

A 

eS 

Instrucciones generales para los ingenieros que construyen 
ES obras por administración 

Es Los Ingenieros que construyan obras por administración deberán: 

E 1.2 Hacer que las obras se ejecuten con sujección extricta a los planos, 
y expecificaciones dentro del presupuesto respectivo. 

E Para conseguir este objeto el Ingeniero: 

5 a) entregará a los inspectores los planos, expecificaciones y demas 
documentos que fijen las condiciones de ejecución de la obra y exigirá de 
E ellos el conocimiento completo de todos estos documentos; 

l) practicará por le menos una visita de inspección cada quince días 


-— sila obra está en la zona central y cada mes si está en las provincias del 
Norte o Sur. La zona central comprenderá desde las provincias de Acon- 
cagua y Valparsíso hasta la de Cautín inclusives; 
13 c) dará las instrucciones necesarias respecto a los métodos de cons- 
trucción que deban adoptarse, la actividad que deba darse a' la faena, la 
organización que deba dársele en orden a ejecutar el trabajo con la mayor 
economía etc., y corregirá la falta de cumplimiento de alguna de las con- 
diciones que establezcan los planos, expecificaciones u otros documentos; 
| d) llevará un gráfico de avance quincenal de los trabajos en que se 
E apuntará la fecha de las visitas de inspección; 
A e) hará practicar ensayos de los materiales que se empleen, siempre 
que su calidad ofrezca alguna duda; 

J) propondrá las modificaciones que crea conveniente Introducir en 
cel proyecto; 

9) efectuar-o hacer efectuar por el Inspector las pruebas de recepción 
de obras estipuladas en las expecificaciones técnicas; 
ni) formular mensualmente un estado valorizado de la obra hecha, 
“formado con las cantidades de obras ejecutadas y los precios del presu- 
E puesto oficial. Este estado se completará y comparará con la distribución 
de los gastos en las diferentes partidas del presupuesto que se fijarán para 
cada obra, de acuerdo con la Inspección. Las partidas de gastos generales, 
herramientas y materiales acumulados se computarán aparte. 
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El valor invertido en los trabajos se comprobará con el dinero secib 
do, las cuentas de inversión rendidas, y el saldo en caja. Los excesos de 
gastos en cualquiera partida con relación al OS cuen deben ser 
debidamente justificados. A 

2. Recojer los datos mecesarios para establecer una cintas de. 
precios unitarios y rendimientos en cantidades de obras por operario- día. 

Para formar esta estadística el Ingeniero dará instrucciones claras y 
precisas para que el Inspector lleve la documentación de pago de cuentas 
y Operarios en forma que permita deducir el precio de cada clase de tra- 
bajo (detallando en este precio sus componentes An y la obra que 
hace un operario al día. | 

3. Velar por la conducta funcionaria de es Inspectores que trabajan 
bajo sus órdenes. 

Con este objeto el Ingeniero tomará nota de todo lo que pueda per 
mitirle formarse concepto respecto a la competencia, contracción al tra: 
bajo, iniciativa, economía con «que se ejecuten las obras y disciplina del — 
Inspector. Cada tres meses (o ántes si el caso lo requiere) el Ingeniero dará: 
cuenta del concepto quese haya formado, resumiendo el resultado en nota 
(de malo a muy bueno) que se darán a cada una de las cinco condicione 
arriba enumeradas. 

4.2 Informar a la Inspección General sobre la marcha de los aa : 

A este fin el Ingeniero informará en los primeros días de cada mes 
sobre la marcha de los trabajos en el mes anterior refiriéndose especial 
mente a la marcha de ellos en relación con el presupuesto de las obras y. 
con el plazo fijado para terminarlas. Este informe será acompañado con. 
los precios unitarios y rendimientos en cantidades de obra por operarios 
día, una descripción de la organización dada a la faena y fotografías d 
los trabajos que merezcan interés, y el estado mensual del costo a que 
refiere la letra h) del número 1.2, 

5.2 Llevar la contabilidad, manejo de fdndo y archivo. general. 

El Ingeniero llevará al día una cuenta corriente del movimiento d 
aa babido entre él y la Contaduría, otra cuenta del movimiento entre 

él y el Inspector y un triplicado de las rendiciones de cuentas, 38 

Solicitará y enviará al Inspector los fondos con debida oportunidad y 
rendirá cuenta de ellos. La contabilidad será llevada de tel manera q 
pueda saberse en forma definitiva lo invertido: ) 

a) en los trabajos; b) en su inspección; e) en expropiaciones; 8 
estudios, al fin de cada mes. Ademas deberá poder deducirse en cualqui 
momento cuánto es lo invertido en cada una de estas partidas en lo qu 
ha trascurrido del mes. La partida a) será clasificada por clase de obra 
por elementos principales de la obra (captación, condución, distribuci 
por ejemplo), El.archivo constará de una carpeta que contendrá los plan 
del proyecto original y una copia en azul y archivadores que conendr 
las expecificaciones técnicas, presupuestos y memoria del proyecto, cop 
de los decretos a que ha dado lugar la ejecución de la obra, comunicacion 
al Inspector y del Inspector, comunicaciones de la Inspección General y : 
la Inspección General; correspondencia con el comercio e inventario d 
herramientas y materiales. Se agregará tambien una colección de fotog 
fías de las obras en vía de ejecución cuando ellas impongan procedi 
tos constructivos de interés y fotografías de las obras terminadas. 
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6.2 Elaborar a medida que avancen los trabajos los pos detallados. 


de la obra tal como ha sido construida. 


7." Redactar una memoria al terminar el trabajo en que se compila- 
rán en forma breve los siguentes datos: 

Monto de la suma autorizada, fecha de iniciación, interrupción y ter- 
minación, decretos, oficios, modificaciones autorizadas, gráfico de avance, 


- costo total de la obra, suma invertida en la inspección de las obras en rela- 
ción con el total invertido y en que se hará una historia suscinta de las di- 
-—ficultades habidas y de su solución, agregando un resúmen de los datos 


estadísticos sobre rendimientos y costos unitarios. 
La suma invertida en inspección se dividirá en el caso general en las 


siguientes partidas: —Instalación, personal, transporte y viáticos. 
Saluda a Ud. 


S. A. OYANEDEL. 
Inspector General. 


Conocimientos que debe poseer el Inspector de Obras de Hidráulica 


1.2 Conocimientos completos de aritmética. 

2.2 Nociones de geometría; superficies y volúmenes. 

3.2 Nociones de dibujo lineal y dibujo de croquis. 

4.2 Cubicación de escavaciones; terraplenes, albañilerías, etc. 

5.2 Lectura e interpretación de planos, escalas, pendientes, etc. 

6.2 Condiciones que deben llenar y manera de reconocer los buenos 
materiales de construcción: arena, piedra, ladrillo, cal, cemento, madera, 
fierro, cañerías de cemento: y fundición, etc. 

7.2 Manera de conservar los diferente materiales de construcción. 

8.2 Manera de hacer las escavaciones, terraplenesy rellenos y pre- 
cauciones que deben tomarse. 

9.2 Entibaciones y o en qué consisten y manera de rea- 
lizarlos, según los casos. 

10. Apagamiento de cales. ) 
-— 11. Manera de fabricar morteros, hormigones, albañilerías y caños 
de cemento, precauciones que deben tomarse con los materiales, tiempo 


necesario que debe transcurrir entre la fabricación y el empleo de los mor- 


teros, hormigones y caños: influencia de la proporción de cal y cemento, 


-proporciones usuales de morteros y hormigones según su objeto. 


12. Bóvedas, arcos y alcantarillas; en qué consisten y manera de eje- 


-cutarlos. Tipos usuales de cimbras y moldes empleados en su construc- 
ción. Precauciones para el descimbramiento. 


- 13. lístucos y emboquillados; en qué consisten y manera de: eje- 
cutarlos. 
14. Colocación de cañerías, profundidad, preparación de la zanja, 
A sposiciones para conseguir que la cañería quede en plano y. en altura en 
conformidad a los planos; junturas, materiales empleados y manera de 
ejecutarlos; piezas especiales usadas corrientemente. 


fraudés a 
16. Preparación y clavadura de pilotes. Corn y y omiso del 
martinete. Qué se entiende por po y su importancia. - : 


Instrucciones generales para Inspectores y Conductores de Obr Ss 
que vigilen trabajos que se ejecuten por contrato 
ASISTENCIA. (Art. 37 del has de la Dirección General 
Obras Públicas). E 
Los Inspectores de edificios y de obras de arte deberán vigilar ¡ incesal 
temente las obras, permaneciendo en el trabajo el mismo número de hor: 
que los trabajadores. e 
ORDENES DE SErvicio.—El Inspector o Condo! de Obras. deb 
someterse estrictamente a las órdenes de servicio que imparta el Ingenierc ) 
a cargo de la obra o de otr os Ingenieros que la Oficina envíe en visita a. los | 
trabajos. SS 


las notas relacionadas con los trabajo E 
oficios en que se solicito licencia, pago de cuentas o abono de viáticos d 
berán ser enviadas al Ingeniero a cargo de la obra. ! > 
Ixseección.—Los Inspectores o Conductores de Obras deberan hacer 
que las obras se ejecuten con sujeción estricta a los planos y especifica: o- 
nes respectivas. 
Con este objeto el Inspector deberá: 
a) Tener en buen estado un ejemplar de los planos, especificaci 
y demas documentos que fijan las condiciones del combates de 08 cuales 
deberá tener un conc ento completo; a 
| 1) Llevar un libro de órdenes de servicio en que se anotarán la Ó 
denes que se hayan dado al contratista o a su representante técnico, ex 
giéndole la ejecución de las obras en conformidad a los planos y seen 1] 
caciones | 
6) o un cuaderno en que se anotará diariamente el número de 
operarios ocupados em cada clase de trabajo, y semanalmente la cantidac 
de trabajo hecho, la deducción del rendimiento correspondiente a la ca 
tidad de trabajo hecho por un operario al día y una anotación det 
a ra en la faena, como a realizadas, comunicacio 


según el estado del bea cen del concreto, por a o 
dl) Anotar cada Sabado la cantidad total de obra hecha desde 

comienzo de los trabajos en cada clase de obra; y 0 
e) Efectuar las pruebas de recepción de trabajos estipuladas « e 

contrato. 
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sE Intrucciones generales para los Inspectores y Conductores de obras 
que vigilen trabajos que se ejecuten por administración 


ADVERTENCIA. —(Art. 37 del Reglamento de la Dirección General de 
Obras Públicas). 

Los Inspectores de edificios y de obras de arte deberán vigilar ince- 
santemente las obras, permaneciendo en el trabajo el mismo número de 
horas que los trabajadores. Se dará cumplimiento a este artículo en cuanto 
lo permita la atención de la compra de materiales en el comercio u otra 
gestión de importancia para las obras que exija su presencia fuera del lu- 
+ gar de los trabajos. 
> ORDENES DE Servicio.—El Inspector o Conductor de Obras deberá 
someterse estrictamente a las órdenes de servicio que imparta el ingeniero 
a cargo de la obra o de otros ingenieros que La oficina envie en visita a 
los trabajos. 

2 ComunicacioNes.—Todas las notas. licionadas con los trabajos y 
oficios en que se solicite licencia, pago de cuentas o abono de viáticos de- 
berán ser enviados al ingeniero a cargo de la obra. 

2 EJECUCIÓN DE LAS. .OBRAS.—-Los Inspectores o Conductores de Obras 
harán ejecutar las obras con sujeción estricta a los planos y especificacio- 
nes respectivas. 

Con este objeto el Inspector deberá: 

a) Tener en buen estado un ejemplar de los planos, especificaciones y 
demas documentos que fijan las condiciones en que deben ejecutarse los 

trabajos y de los cuales deberá tener un conocimiento completo; 
| b) Organizar la faena; distribuyendo los operarios de modo que se ob- 
55 tenga su mejor aprovechamiento. En este sentido prestará especial aten- 
ción a :a distribución de la planta de la faena con el objeto de evitar mo- 
yvimientos inútiles; al número de trabajadores ocupados en cada trabajo 
para que las diversas faenas marchen armónicamente, a la distribución 
de ellos según las aptitudes, a los métodos de trabajos que permitan dis- 
$e minuir el costo; 
ds c) Llevar un registro del avance de los trabajos en que se anotará 
cada Sábado el total de obra ejecutada desde la iniciación de los trabajos 
en cada clase de obra; y 
d) Efectuar las pruebas de recepción de rabajos estipuladas en las 
especificaciones. 

Costo DE Las OUBRAs.—Los Inspectore es o Conductores de Obras reco: 
_gerán los datos necesarios para establecer los precios unitarios y rendi- 
mientos en cantidades de obra por operario-día. | 

Para formar estos precios unitarios, el Inspector llevará una anota- 
ción diaria tan detallada como sea. posible del número de operarios ocupa- 
dos en cada clase de trabajo, anotaciones semanales de cada clase de tra- 
- bajo hecho que permitan deducir la cantidad de trabajo ejecutada al día 
por cada operario y anotación del cargo que deba hacerse a cada clase de 
Obra de los materiales adquiridos en el comercio. 

CowraBiLiDaD.—El Inspector llevará al día una cuenta E del 
-inovimientos de fondos en que se anotarán las cantidades recibidas y las 
A rendiciones de cuentas con sus fechas respectivas, 
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Las as serán pedidas por do con el objeto de entregar el 
triplicado al Ingeniero a cargo de la obra. 7 

El Inspector llevará un libro en que se anotará para cada especie de. 
trabajo todos los gastos correspondientes y Otro libro diario de gastos 
hechos. 

Llevará también un inventario de herramientas y materiales en que : 
se anotarán las inutilizaciones por el uso, las pérdidas y sus Causas, y sl ! 
destino de los materiales, 

PLANOS DE EJECUCIÓN DE LAS e 0 Inspector tod todas 
las anotaciones necesarias para confeccionar el plano detallado de las 
obras tal como vayan siendo ejecutadas. ; z 


Santiago, Pe de “Agosto de 1914. : 3 
E E S. A. OYANEDEL,- 
Inspector General. 


REGLAMENTO PARA LA EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS - 
DE AGUA POTABLE Y DESAGÚES 


(Aprobado por decreto"del Ministerio del Interior de 13 de Octubre de 1915) 
De la Inspección de Agua Potable y Desagiies 


Artículo 1.2 Los servicios de agua potable y desagites, cuya explota- | 
ción corresponde al Fisco, en conformidad a las leyes número 1835 y 2106 - 
de 14 de Febrero de 1906 y 5 de Marzo de 1908, respectivamente, estarán - 
a cargo de la Inspección de Agua Potable y Dese a del 
Ministerio del Interior. 

Art. 2.2 Corresponderá a la Inspección de Agua Potable y Donate 

a) La vigilancia general de la explotación de todos los servicios de - 
agua potable, agua de mar y desagúes que se explotan por cuenta fiscal, 
en virtud de la ley número 1835 de 14 de Febrero de 1906, y la supervi- 
gilancia de la explotación de los servicios Lo y id de. 
agua. potable. e 

b) Velar por el estricto a de las leyes y reglamentos. vi- S 
gentes y acordar las medidas conducentes a este fin. a 

c) Llevar la contabilidad geveral de los servicios y la de ds empre- 4d 
sa, en relación con el servicio del empréstito contratado por la ley núme- * 
¿ro 1835 ya citada y demás fondos AnSpUdoR pol el Estado en su 1 instalas 
ción o mejoramiento. S 

d) Proponer al Gobierno los: presupuestos. qe dee regir en cada E 
uno de los servicios. > 

e) Velar porque la inversión de las as se neo conforme a los + 
presupuestos aprobados por el Gobierno. 4 

f) Informar al Gobierno sobre todos los asuntos relacionados | con la E 
explotación y administración de cada servicio. 8 

h) Solicitar del Gobierno que decrete la obligación de ejecutar las i ins- 
talaciones domiciliarias de desagúe en los inmuebles ubicados en: las ciu dá 
dades dotadas de servicio de alcantarillado. : ES 


a HIDRAULICA 7183 


7) Atender a la provisión de materiales y medidores, debiendo, al 
efecto, llevar una contabilidad general de estos ramos y una especial para 
cada uno de los servicios. 

7) Dictar los reglamentos por los cuales deberá regirse el trabajo en 
cada servicio. 

de) Proponer al Gobierno los Administradores para los servicios y los 

Inspectores para los servicios particulares y municipales de agua potable 

1) Nombrar a los empleados subalternos de los servicios; a propuesta 
del Administrador respectivo. 

Il) Suspender, hasta por quince días, a los Administradores de los 
“servicios por mal desempeño de sus funciones y nombrarles reemplazan- 
tes, interinamente, dando cuenta al Gobierno. | 
m) Separar de sus funciones a los empleados subalternos en los casos 
que así lo exija el buen servicio. 
n) Elevar al Ministerio, del Interior, en el mes de Abril de cada año, 
una memoria sobre la marcha de los servicios a su cargo y del estado en 
que se encuentra la cuenta de cada servicio en relación con los fondos in- 
vertidos en su instalación o mejoramiento. 
Art. 3.2 La Inspección de Agua Potable y Desagies tendrá el siguien- 
te personal de planta, con los sueldos anuales que se indican: 


Iuspector Técnico, con dieciocho mil pesos............ $ 18000 
Inspector Administrador, con doce mil pesos..... ... 12 000 
Contador 1.2 y Guarda Almacén, con seis mil pesos. 6 000 
Oficial 1.9, con tres mil selscientos PesOS ..ocooooonoooo- 3 600 
Oficial 2. o, CON tres all OSOS roto CESEN cie mos 3 000 
Portero, con mil quinientos pesos....... o E 1500 


2. Art, 4. El gasto que demande el sostenimiento de la Inspección de 
Agua y Desagúe, se hará con cargo a los diversos servicios, para lo cual 

cada uno deberá contribuir con la cuota correspondiente, en parte propor- 
- cional a sus entradas, fijada por la Inspección.. 


Administración y explotación 


Art. 5.2 La administración y explotación de cada servicio local estará 
acargo y bajo la responsabilidad del Administrador, en su caracter de 
eto 
20 Art.6. En los servicios de agua potable en que la recaudación se 
haga por la Empresa, el Administrador, para poder desempeñar su puesto 
< deberá rendir fianza equivalente al doble del sueldo anual asignado al 
empleo. 
4 Art. 7.2 El Administrador, para ser propuesto, deberá reunir las si- 


SL, 


guientes condiciones: ñ 


E a) Acreditar buen comportamiento en los puestos que hubiere des-. 
E empeñado. 


ÑOS b) Haber cumplido. con la ley de servicio militar obligatorio. 
c) Tener conocimientos de contabilidad. 


AD 
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d) En las ciudades que hubiere servicio de desagies, ser ingeniero E 
civil titulado, con un año de práctica, por lo menos, en trabajos de alcan- > 
tarillado. S 

e) En las poblaciones sin servicio fiscal de desagiles * y con servicios 
de agua potable, tener los conocimientos que se exijan en los programas | 
que proponga la Inspección y que sean aprobados por el Gobierno. a 

Art. 8.2 Corresponde al Administrador: % 

a) Asistir diariamente a la Oficina para vigilar a los empleados de 
ella y para atender al público y a los trabajos de Oficina. Es 

D) Vigilar la explotación del servicio y proponer a la Inspección las 
medidas conducentes a su mejoramiento. | - 

c) Proponer a la Inspección los empleados que fija el presupuesto para : 
la atención del servicio. : 

d) Dirigira los empleados de su dependencia, cuidar de que compl a 
con sus deberes, pudiendo suspenderios por mal desempeño de sus fun-- 
clones y poblanos reemplazantes interinamente, dando cuenta inmediata 
a la Inspección. 9 

e) Conceder permiso a los empleados hasta por tres : de dando cuen | 
ta a la Inspección. E 

f) Presentar.a la Iuspección, en el mes de Noviembre de cuda año, 
un proyecto de presupuesto para la explotación de servicio en el año si- 
guiente. 3 

y) Remitir a la Inspección, en la primera quincena de Julio de cada 
año, uva memoria sobre la explotación del servicio en el semestre anterior 
y la segunda quincena de Enero de cada año, una memoria detallada de 


la explotación del servicio en el año anterior. A 
h) Remitir mensual.nente, a la Inspección, un detalle de la. recauda- a 
ción en el mes anterior y de las sumas adeudadas a la Empresa. a 


| 2) Remitir a la Inspección, en la segunda quincena de Enero de cada. 
año, el balance general del servicio correspondiente al año anterior. 
Las cuentas que se adeudaren en 31 de Diciembre y cuyos pagos es: 
tuvieren autorizados, figurarán en una cuenta A Gastos por 
pagar. : 3 
7) Efectuar la. adquisición de materiales para las reparaciones del ser- 
“vicio, uniones domiciliarias, explotación, etc. Cuando el valor de estos sea 
superior a quinientos pesos, deberán solicitar propuestas públicas para su 
ejecución. | 
k) Calificar anualmente la fianza presentada. por los empleados de la 
Empresa 3 
l) Supervigilar Jas reparaciones de obras y la construcción de obras 
nuevas, en conformidad a las instrucciones que reciba de la Inspección. — 
Si el importe de las obras fuere mayor de mil pesos será necesar 
que previamente se confeccione el proyecto respectivo, el cual deberá s 
enviado a la Inspección para su aprobación. E 
Cuando los trabajos de ensanche o mejoramiento sean ejecutados por 
la Dirección de Obras Públicas, ya sea por contrato o por administración, - 
será obligación de los Administradores atender a su vigilancia, sa 
que ésta le sea encomendada por intermedio de la Inspección. 
11) Visar las cuentas de trabajos hechos por la Empresa. 
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m) Efectuar los giros a la Tesorería para cubrir los gastos originados 
«por la explotación del servicio, de acuerdo con el presupuesto aprobado 
por el Gobierno. Los giros para ser aceptados por la Tesorería, deberán 
llevar el visto bueno del Intendente o Gobernador o de la persona que se 
designe en las ciudades mo cabeceras de departamento. 

n) Evacuar los informes que se le pidan, relacionados con el servicio 
-2 SU Cargo. 

a Confeccionar los proyectos que le ordene la Inspección. 

Autorizar, a solicitud escrita de los interesados y previo permiso 
de la e Alcsiala: para remover el pavimento, la instalación de nuevos ser- 
“vicios, cambiar los existentes y reponer los que se corten, todo con arreglo 
a las prescripciones de este Reglamento. 

q) Disponer la inmediata suspensión del servicio de agua potable a 
Eos deudores morosos que no hayan efectuado el pago del consumo en las 
formas y épocas indicadas en este Reglamento. 

r) Denunciar a la justicia los servicios fraudulentos. 

rr) Llevar al día un registro de propiedades que tengan servicio es- 
- tablecido. 

s) Tener en la oficina, en triple ejemplar, un plano de la ciudad en el 
cual estén marcadas todas las cañerías matrices y sus ramificaciones hasta 
A con los servicios particulares, anotar en él todas las modifica- 
ciones que se introduzcan. 

t) Llevar un registro del consumo de agua potable, en el estanque y 
en la población. 

w) Llevar un registro del funcionamiento de las maquinarias y de los 
- gastos que origine su funcionamiento, donde hubiere instalaciones me- 
-—Ccánicas. 

v) Determinar, por lo menos una vez cada tres meses, el rendimiento 
E de la maquinaria. 
E w) Fijar el diámetro de las uniones domiciliarias y el de los medido- 
res de agua potable. 
26) Controlar la colocacion y revisión de e medidores de agua potable 
y disponer su verificación, cambio o reparación. 

y) Disponer la limpia y control de cada uno de los medidores que 
estén. «en servicio, por lo menos una vez cada dos años. 

2) Velar por. la conservación de las obras y disponer las reparaciones 

urgentes, dando cuenta a la Inspección de los gastos efectuados. 

a”) Supervigilar la ejecución de los arranques domiciliarios, la insta- 
tión de medidores, etc. 

3 b') Revisar, mensualmente por lo menos, el buen funcionamiento de 

las válvulas, grifos y aparatos sE funcionamiento automático del servicio. ' 

MES 00) Revisar, por lo menos cada quince días, el buen funcionamiento 
de las ista laciones mecánicaz. 

ES d') Hacer lavar periódicamente la red, haciendo funcionar los desa- 
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| pues. 
E e) Remitir al Tesorero, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 
los recibos para el cobro del servicio de agua potable y trimestralmente 
los de desagiúes. Estos recibos llevarán el sello de lá administración” y las 
Indicaciones que faciliten su cobranza. 
E ) 150) 
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La remisión se hará acompañada de una factura en al se , exprese el 
"número y valor de cada recibo, calle o sección: a que corresponde y sua o 
total de los valores que representa. 3 

FF) Llevar la contabilidad de la administración de acuerdo con - las 
instrucciones que imparta la Inspección. E 

y”) Inspeccionar si los servicios establecidos en propiedades pS 
lares, en establecimientos públicos o de beneficencia, se ciñen a las dispo- 
siciones que rijan sobre la materia. | 

Para el ejercicio de esta facultad, el Administrador o da de la 
Empresa:que comisione con tal ob] eto, deberá 1r premunido de una tar- 
jeta, la cual, además del sello de a Empresa, llevará la firma del Inspeción 
General de Agua Potable y Desagúes. 8 

h') Dar cumplimiento a las instrucciones que reciba de la a Inspección. | 

Art. 9.2 En los servicios de agua potable em que la recaudación se 
haga por la Empresa, correponderá, además, a los Administradores las 
siguientes obligaciones: 

a) Remitir, mensualmente, a la Dirección de Contabiidas por ¡a 
medio de la Inspección de Agua Potable y Desagies, un estado de. las 
cantidades recaudadas en el precedente y de las que se hubieren invertido 
en el pago de sueldos y en gastos del servicio. 

b) Remitir, semestralmente, al Tribunal ds Cuentas, por. atera 
de la Inspección del Agua Potable y Desagúes, la cuenta documentada 3 
movimiento de fondos. : 

c) Remitir, mensualmente, a la Tesorería Fiscal, los recibos. de deudo: : 
res morosos para los efectos del cobro judicial o practicar dichas gesuoaa 
en caso de estar debidamente autorizado, 4 

Art. 10. En las ciudades en que haya servicio fiscal de oda Co 
rresponde a los Administradores, además de las obligaciones a en 
el artículo 8.0 ds este Reglamento, las que siguen: 

a) Remitir a la Municipalidad la lista de las propiedades | que. no ha 
colocado el servicio de desagúes en el plazo obligatorio, para que el Alca 
- de, en virtud del artículo 7. de la ley número 1830, proceda a su clausu a 
con la ayuda de la fuerza pública. z 

b) Velar porque la limpieza y ventilación de la red de alcantarilade 
se haga en buenas condiciones, estudiando y fijando el número de lavado 
por día y la duración de cada lavado, s1 no hubiere lavado continuo, a fi 
de que el escurrimiento cumpla con las condiciones de velocidad y arras 
tre necesarios, llevando un registro: de dichos lavados y del agua gastad 
en ellos. * ; 

c) Velar por la conservación y buen estado del funcionamiento de las: 
“instalaciones domiciliarias. 

d) Confeccionar un plano catastral de la ciudad, a e de E al 00 
con los datos que el contratista del alcantarillado haya enviado durante 1 
construcción de la obra, y anotar en él los servicios que se vayan cone 
tando a la red y las modificaciones de la edificación. En dicho plano. 8 
colocarán las redes de desagúes y de agua de lavado, cámaras de JUE 
ción, válvulas y grifos. 

e) Llevar un libro diario en que se anotará lo aóedido en el día, tra | 
bajo de cada inspector de instalaciones domiciliarias, desperfectos notado 
y reparaciones hechas. | | 
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f) Conceder autorización a los propietarios para construir, modificar 
o ampliar los desagiúes domiciliarios, previa revisión de los planos respec- 
tivos. 

| 9) Autorizar la conexión de dichos desagúes con la red pública y po- 
nerlos en servicio. | 

2h) Vigilar, probar y recibir las instalaciones de desagiies en el inte- 
rior de las casas y su conexión con la red pública. 

2) Inspeccionar si en las instalaciones domiciliarias de desagúes se han 
ejecutado modificaciones o ampliaciones sin conocimiento de la Adminis- 
tración. Para los efectos de esta facultad, el Administrador o empleado de 
la Empresa que ésta comisione con tal objeto, deberá ir premunido de una 
tarjeta, la cual, además del sello de la Empresa, llevará la firma del Ins- 
- pector General de Agua Potable y Desagies. 

: J) Ordenar el aislamiento del arranque domiciliario de los inmuebles 
cuyas Instalaciones domiciliarias de desagúe no hayan sido ejecutadas en 
conformidad a los planos aprobados o cuyos propietarios no hayan dado 
cumplimiento a las órdenes impartidas por el Administrador, de acuerdo 
con lo dispuesto por este Reglamento. 
le) Ordenar a las Empresas de limpia de desagies, despejar las obs- 
-—trueciones que se produzcan en las instalaciones domiciliarias antes de 24 
horas de efectuado el reclamo corresponaiente. : 
21) Enviar, mensualmente, a la Inspección una memoria en que se 
dará cuenta del trabajo hecho en el mes, de los servicios nuevos termina- 
dos, iniciados y conectados con la red, de las obstrucciones habidas, sus 
causas y sus remedios, y de todoz los estudios efectuados. 
dy 11) Solicitar del Ministerio Público, en nombre del Presidente de la 
e o que intervenga en las modificaciones que deben solicitarse res- 
= pecto de los avalúos provisionales que publique la Municipalidad en con: 

y or midad al artículo 49 de la ley número 2960, de 18 de Diciembre 
Ade-1914. 
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- Del Personal de Empleados ? 


Se Art. 11. Además del Administrador, los servicios de agua potable y 
- desagúes tendrán el personal que sea necesario y que las entradas del ser- 

vicio lo permitan, y que se fijará en el presupuesto anual que apruebe el 

: MN obierno. 

>. - De los servicios de agua potable 


Art 12. El agua potable debe servir de preferencia para usos domés- 

Mco e industriales. Sólo se empleará para riego y servicios de incendio, 
t donde la abundancia de ella lo permita. 
Art. 183. Los servicios de agua potable se harán por medio de medido- 
res, según el tipo que determine la Inspección, y su diámetro se fijará te- 
niendo presente la presión que exista en la red, para lo cual la Dirección de 
Bores Públicas, una vez terminada la instalación de las obras, entregará 
ala Administración un plano con esa indicación. 
d El diámetro del arrauque para los servicios domiciliarios será fijado 
por la Administración, en vista del consumo probable en el inmueble en 
que se establezca, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 y tomando 
en cuenta la presión de la red. 
5 
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Y ; 


pección. E 
Art. 15. Los pa de instalación de log servicios domiciliar 


- pero la or atenderá a su conservación. 
Art. 16. Cada inmueble debe tener un arranque doma E 
- so de subdivisión de una propiedad, deberán instalarse los nuevos ram: 
los que serán considerados, para los efectos del cobro del consumo, e 
servicios independientes, aunque no arranquen de la red pública. 
Art. 17. Desde el arranque de la red pública hasta la colocación 
medidor con el tubo acodado que permite sacar y comprobar el medid: 
sin interrupción del servicio, el trabajo debe ser ejecutado por obreros de 
la Empresa y con materiales proporcionados por ella. El consumido 
positará en Tesorería, antes de iniciarse el trabajo, el valor del presupu 
que le presente la administración. En los casos en que la Empresa no: 
pouga de obreros, podrá permitir la colocación de servicios por obr 
autorizados por ella e inscritos en el registro que, al A deberá 11 
la administración. 
| Art. 18. Para las nuevas eden se tomará como fecha e 
e los o del cobro de consumo, los primero y q del Mm 


nación de las quincenas o 
Art. 19. Los gastos de reparación o revisión de odds que 
ten los particulares, serán de cuenta de éstos, con cuyo objeto de 
depositar en Tesorería, el valor del presupuesto que les presenta la. 
nistración. : 
Art. 20. Sólo se leurs peticiones de revisión de neidol cu: 
do los consumidores respectivos no adeuden sumas por consumo de a 
Art. 21. Al id revisión de medidor, el consumidor deberá a 


dicha suma será , devuelta al consumidor, EU los Lp n de cargo 
la e 


cuentas. 
Art. 23. Los propietarios que no a seguir usando el agua al 
ble, podrán solicitar que, a su costo, se corte el arab domiciliar | 
pectivo. : 
Art. 24. Los propietarios que deseen reanudar el ser vicio de agua; O: 
table, antes de seis meses de la fecha de la petición de que éste se co 
deberán pagar, para que pueda restablecerse i durante todo el tiempo ql 
ha estado cortado, la tarifa fija correspondiente al arranque respectivo 
Art. 25. Los arranques domiciliarios que hayan sido cortados 
falta de pago del valor del consumo de agua potable, no podrán ser resta 
blecidos, antes de que el A haya cancelado, la suma a 


pleoatento del arranque, 


e 
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Cuando el tiempo trascurrido entre la interrupción y la petición de 


restablecimiento del arranque sea menor de seis meses, el propietario de- 


berá, ademas, abonar previamente la tarifa fija correspondiente al arran- 


que, durante todo el tiempo que éste haya estado interrumpido. 


Art. 26. Es absolutamente prohibido derivar arranques de las cañe- 
rías destinadas a los servicios especiales gratuitos, con el objeto de desti- 
narlos a usos distintos de aquellos que se tuvo presente al otorgar la gra- 


tuidad, y tambien que los particulares saquen arranques para su servicio, 
antes del medidor. 


Art. 27. El máximum de consumo de que pueden disfrutar, en cada 
localidad, los establecimientos agraciados por la ley número 1 230, de 28 
de Julio de 1899, será fijado, para cada población, por el Presidente de la 


República. 


Art. 28. Será obligación de los consumidores pagar la tarifa corres- 
pondiente al diámetro del servicio, aunque el agua haya escaseado o fa!- 
tado. Dicha tarifa es el derecho que se debe pagar por tener instalado ser- 
vicio de agua potable. 

Art. 29. El precio de venta de metro cúbico de agua, será fijado por 
tarifa aprobada por el Supremo Gobierno para cada localidad, de modo 
que se pueda atender a los gastos de explotación, conservación y repara- 
ción, y, en lo posible, a cubrir el cinco por ciento de interés y dos por 
ciento de amortización anuales al valor de las obras. 

Art. 30. Los establecimientos de baños públicos, cocidos como 
tales por la Municipalidad, y los establecimientos de educación pagada que 
consuman mas de cien metros cúbicos de agua en el mes pagarán el exce- 
so sobre esa cantidad, con rebaja del 50 % sobre la tarifa fijada. 

Art. 31. Cada servicio contribuirá, en parte proporcional, a sus entra- 
das, con la cuota correspondiente, a cubrir.los gastos que demande al Go- 
bierno, el sostenimiento de la Inspección de Agua Potable y de Desagies. 

Art. 32. Los gastos de ensanche del servicio se harán con cargo a las 
entradas o con fondos de la ley de presupuestos, cargándose, en este caso, 


al capital que debe pagar interés y amortización. 


Art. 33. La Inspección de Agua Potable y Desagies tendrá, en alma- 


Cenes, cañerías para reparaciones de los servicios y su entrega se hará con 


cargo a los presupuestos de explotación respectivos. 

Art. 34. La Inspección de Agua Potable y Desagúes tendrá, en alma- 
cenes, medidores que se adquirirán de acuerdo con los tipos que determli- 
ne el Gobierno, y los remitirá, en parcialidades, a las diversas localidades, 
y el Administr ador reintegrará a la oficina el valor correspondiente. 

Los medidores se proporcionarán a la Empresa, con cargo a sus valo- 


res respectivos, que deberán ser pagados a medida que sean adquiridos 
por los consumidores. 

En caso que la Inspección lo estime justificado, podrán proporcionar- 
se a los consumidores, con cargo de pagarlos por cuotas mensuales e ¡gua- 
les, que no podrán exceder de diez mensualidades. ; 


De los servicios de agua de mar u otra que no sea potable 


Art, 35. Para los servicios de agua de mar u otra que no sea potable, 


E rejirán las disposiciones para los servicios de agua potable. 
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Del alcantarillado : 


Art. 36. En general no se admitirán al alcantarillado sino las aguas 
servidas de las casas donde se tenga sistema separado, y. dichas aguas y 


las de lluvias donde el sistema sea unitario. | 
A la red de aguas lluvias sólo podrán entrar éstas. | 


La admisión de aguas de condensación de dráquinas a vapor, de aguas 
industriales, etc., necesita una autorización especial, previo informe de la. 


Inspección de Agua Potable y Desagies. 


Art. 37. Los propietarios e inquilinos deberán mana en perfecto : 
estado las instalaciones, siendo responsables de las obstrucciones por 10-. 
fracción a las disposiciones del reglamento de instalaciones domiciliarias, 


que se dicte para cada ciudad. 


Art. 38. Toda obstrucción de una instalación dim de desa-- 
gúes deberá comunicarse a la Administración, la que ordenará a las em-. 


resas limpiadoras atender el reclamo, antes de 24 horas. 
| l 


Art. 39. Los gastos que origine despejar las obstrucciones serán de 


cuenta de los propietarios respectivos. 


Art. 40. Para los efectos de inspeccionar las instalaciones domicilia- 
rias de desagúe es extensivo a este servicio lo dispuesto por el inciso g) del: 


artículo 8. de este Reglamento. : E 
Art. 41. Si en la revisión se encuentra una instalación en que se ha- 


yan introducido modificaciones que no cumplan con lo que disponga el: 
Reglamento respectivo para la ejecución de instalaciones domiciliarias, se ' 
dará al propietario un plazo de 30 días para que presente planos y proceda. 


a efectuar las reparaciones que indique la Administración. 


Art. 42: Si no se cumplieran dentro del plazo estipulado las órdenes 
de la Administración, ésta procederá a aislar el servicio, el que no podrá. 
ser restablecido antes de que se hayan ejecutado las reparaciones ordena: 


das, y haya abonado los gastos de desconección y reconección. 


Art. 43. El pago de la contribución se hará por trimestres anticipa-- 


dos, en los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, y será 
obligatorio desde el trimestre que se inicie después de expirado - el plazo: 


para las conecciones de las instalaciones domicilarias, en las promedia ; 


respectivas. 


3 
No obstante, para los predios eriazos a la féha de la expiración del 


plazo a que se refiere el inciso anterior, el pago sólo será obligatorio desde : 


el trimestre que se inice después de efectuada la conección de la instala- 
ción domiciliaria con la red general de desagúes. 
Art. 44. Las propiedades en conformidad al artículo 5.* de la ley 1839; 
de 14 de Febrero de 1906, pagarán anualmente las cuotas siguientes: 
Propiedades de valor inferior a dos mil pesos, seis pesos. 


Propiedades de valor de dos mil peros hasta cincuenta mil ¡PEO el 


tres por mil. e 
- Las propiedades de mayor valor de cincuenta. -mil pesos pegas el 
tres por mil sobre esta cantidad y el umo por mil sobre el exceso. 


Para la fijación de estas cuotas se tomará como base el avalúo EE E 


rija para el impuesto municipal de haberes. 
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| Art. 45. Con un mes de anticipación a la fecha en que se declare 
obligatorio el servicio de alcantarillado, se publicarán avisos en los as: 
de la localidad y se enviará carta circular a los propietarios interesados, 
fin de ponerles en su conocimiento la fecha de los pagos. 
Art. 46. Se faculta a los Administradores para que, en nombre del 
Presidente de la República y en conformidad a lo establecido en el artícu- 
lo 6. de la ley número 1 835, de 14 de Febrero de 1906, requieran del 
Ministerio Público que intervenga en las modificaciones que deban solici- 
tarse respecto de los avalúos provisionales que publique la Municipalidad, 
en conformidad al artículo 49 de la ley número 2 960, de 18 de Diciembre 
- de 1914, publicándose en los diarios de la localidad la lista de modificacio- 
nes respectiva, durante tres días, antes del vencimiento del plazo dentro 
del cual pueden solicitarse las modificaciones. 
A Art. 47, El pago por el servicio de alcantarillado se suspenderá a pe- 
_tición de los interesados cuando la propiedad haya sido destruida por in- 
=cendio u otra causa, en cuyo caso la Administración aislará la instalación 
domiciliaria de la red general, no pudiéndose reanudar la conección, sin 
“autorización previa de la misma oficina. 
3 En estos casos, aún cuando el interesado no pida la suspensión del 
ss pago, la Administración, si lo estima conveniente, podrá desconectar la 
Instalación dowiciliaria de la red general. 
S La suspensión del pago regirá desde el trimestre que se inicie después 
de la petición del interesado o de la desconección efectuada por la Admi- 
nistración, según los casos, y se reanudará desde el trimestre que se inicie 
- después de efectuada la conección. 
$ Art. 48. Las habitaciones baratas para obreros declaradas higiénicas 
¿ por el respectivo Consejo, quedan exentas del pago de la contribución por 
los plazos de veinte y cinco años a que se refiere el artículo 13 de la ley 
número 1 838, de 20 de Febrero de 1906 y la ley número 2714, de 5 de 
Diciembre de 1912. Para estas habitaciones el pago de la contribución será 
Obligatorio desde el trimestre que se inicie después de transcurridos los 
mencionados plazos o desde el trimestre que se inicie después de la fecha 
en que hubiere cesado para el inmueble el goce de las concesiones, en vir 
tud de lo dispuesto por el artículo 18 de la ley número 1 838, ya citada. 
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o. . y 
br Recaudación 
E Art. 49. La recaudación de las entradas de los servicios de agua pota- 


ble se hará, donde así lo designe el Presidente de la República, por las 
e Adisinistraciones respectivas, y en los demás servicios por la “Tesorería 
Fiscal. 

“La recaudación de la contribución de desagies y demás entradas de 

los servicios de alcantarillado se hará por la Tesorería Fiscal. 
e Art. 50. El valor del consumo por el servicio de agua potable del mes 
enteros: se pagará dentro del mes siguiente en la Tesorería. Si no se can- 
.celare en la Tesorería en la forma y plazos ya dichos, se procederá, dentro 
del mes siguiente, a efectuar el cobro a domicilio con un recargo hasta de 
diez por ciento a favor de la persona encargada de hacer la cobranza, el 
que será fijado, para cada servicio, por la Inspección de Agua Potable y 
—Desagies. 
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Art. 51. En los casos en que la recaudación se oa Bot dE Ad 1 
tración del servicio, el producto de la recaudación deberá depositars 
la Tesorería Fiscal diariamente, o en los cortos oe as ca 
tije la Dirección del Tesoro. 


recargo hasta de dez por ciento a laos de la persona, o de laa 
branza, el que será fijado, para cada servicio, por la Inspección de Ag 
Potable y Desagiies. 0 
Art. 53. En los servicios a que se refiere el artículo 52. del pres ñ 
Reglamento, la recaudación del valor del consumo en el mes anterior 
hará dentro del mes siguiente, terminado este, los recibos quedarán, par 
su cancelación, un mes en la adininistración y, expirado este plazo, el Ad- 
ministrador deberá disponer la interrupción de los arranques a 
y ol los que naenios Judiciales del caso. | | 


cuentran dotados de medidor, el cobro del consumo se hará por meses ad 
lantados, aplicándose para el cobro un pro COn igual al establec 
en el artículo 50 de este Reglamento. | 

Art. 95. La contribución de desagúes deberá pagarse dentro del 
mer mes de ds trimestre en la RO nO ía paca. Los propietarios E 


por ciento da fijado en el asiento 1973) de la ley de 18 de Divisas 
de 1914. Expirado el trimestre el Tesorero Fiscal procederá al cobro ju 
qa A los Intereses penales desde el primer día del trim: 


ren a cuyos sueldos se pagarán con cargo al cinco por « cie 
a que se refiere el 1 inciso anterior. | E 


Del Tesorero 


Art. 57. En los servicios en que la recaudación se haga por la ad 
nistración, corresponderá al Tesorero Fiscal: | 20 
a) Recibir las sumas que deposite el Administrador; mE 
-b) Llevar un libro de caja y la cuenta de inversión del presupu sb 
fin de no dar curso a giros en exceso de los ftem respectivos; 
c) Guardar bajo su responsabilidad los títulos de propiedad de 
Empresa; 
d) Remitir mensualmente a la Dirección del Tesoro, para que sea 
viado a la Dirección de Contabilidad, un estado de los depósitos h 
por el Administrador y de las cantidades que, para pago de Sn 0 
tos del servicio, hubiere AO el Administrador; A 
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€ Efectuar los requérimientos judiciales del caso para perseguir el 
eS pago de las cuentas de los deudores morosos 

3 f) Cumplir con los demás deberes y obligaciones que le impone el 
presente Reglamento. 
a Art. 58. En los servicios en que la recaudación se haga por la Teso- 
—rería, serán deberes del Tesorero Fiscal, además de los indicados en el ar- 
tículo anterior, los siguientes: 

a) Remitir mensualmente, a la Administración, un detalle del movi- 
miento de fondos y en la primera quincena del mes de Enero de cada año, 
el movimiento general de fondos del servicio en el año anterior; 

3 l) Pasar, dentro de los cinco primeros dias de cada mes, a la Admi- 
-y nistración, la lista de los deudores morosos para los efectos de lo consulta- 
do por el inciso q) del art. 8.2 de este Reglamento. 
- c) Remitir semestralmente al Tribunal de Cuentas, por intermedio de 
“la Inspección de Agua Potable y Desagiies, la cuenta documentada del mo: 
- vimiento de fondos. 
hs Art. 59. Déjanse sin efecto los reglamentos y disposiciones dictadas 
5 anteriormente sobre la materia. 
3 Art. 60. Los servicios de agua potable que se surten de la vertiente 
-de El Canelo se regirán por un reglamento especial. 
ze Artículo transitorio. El peeRenie reglamento regirá desde el 1.? de 
Enero de 1916. 

; Déjase sin efecto el decreto número 4,908 de esta misma fecha. 

Tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese e insértese en el 

Boletín de las Leyes y Decretos del (Grobierno.—Barros Luco.—£. Valle- 
as E. 


Ss 


- 


- Permiso para la extracción de arenas del río Mapocho: Decreto 
== que reglamenta este servicio 


E Núm. 974.—Santiago, Abril 30 de 1907.—Considerando que es nece- 
A: sario reglamentar la extracción de arenas del lecho del río Mapocho para 
evitar los deterioros que puedan causarse en las obras de defensa ejecu- 
tadas en ambas riberas; y 

; Visto lo dispuesto en el núm. 18 del artículo 24 de la Ley de Régt- 
men Interior, y lo informado por el Director de Obras Públicas, Decreto: 
qe Se autoriza al Intendente de Santiago para conceder, sin perjuicio 
de derechos de terceros, permisos para la extracción de arenas del cauce 
del río Mapocho, con la condición de que se ajuste el concesionario a las 
siguientes disposiciones: 

S 1.2 La extracción de arena no podrá hacerse a menos de 20 metros 
del pie de las obras de defensa; 

2.9 La extracción se hará desde el centro del cauce hacia las riberas, 
a sin dejar montículos o bancos dentro de la zona de extracción; 

3. Las excavaciones no podrán profundizarse mas de 1 ,90 Tu. con 
respecto al nivel medio del lecho; 

2 4. El acarreo de lás arenas deberá hacerse sin ocasionar perjuicios 
03 a las obras de defensas; y 
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5.2 La falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones ante 
riores será causal suficiente para dejar sin efecto el permiso, el cual podr: 
también ser suspendido cuando el Gobierno lo estime A 8 


atecclonies: 


Decreto: 


Dirección de Obras Públicas, otorgue permiso para la extracción de are z 
nas en el lecho del río Mapocho, en una sección de quinientos metros 
(500) aguas arriba del puente Manuel Rodríguez, bajo las siguientes cón- 
diciones: 3 

1.2 Los concesionarios deberán constituir a la orden del: Dilo de 
Obras Públicas, una boleta de garantía de mil pesos ($ 1000) para res 
ponder de los deterioros que pudieran ocasionarse en las obras de cana: 
lización del Mapocho; e | 

2.0 Los materiales deberán ser extraídos sin dejar desechos Amor 
nados y los trabajos de extracción deberán llevarse a cabo observando en 
todo las ordenanzas municipales y lo dispuesto en los artículos 17, 18, A 
y 22 del Reglamento para los Contratos de Obras Públicas; 
| 3.2 Cualquier deterioro producido en las obras de canalización po 
negligencia o falta de previsión del concesionario será reparado por éste 0 
por la Dirección de Obras Públicas, con cargo al depósito Es pd 1 
dicado en el número primero; y ; 

4.2 Terminado el plazo de concesión y previo ua de la Di 
ción de Obras Públicas, se devolverá al concesionario la garantía q sul 
sista. a 

Tómese razón, comuníquese y publíqueze. —ALESSANDET, EE Mo € 
dones. ] : 


Construcción de muelies por particulares.—Reglamento 
; de las concesiones a 


Santiago, 5 de Junio de 1883. A fin de- unificar y o las da : 
mites o condiciones a que ordinariamente se someten los permisos otorga 
dos por el Gobierno para la construcción de muelles por particulares 
los puertos de la República, y con el objeto de uniformar la construcd 
de las expresadas obras, he acordado y Decreto: E | 

Artículo 1.* Siempre que las particulares soliciten: permisos para Cot 
truir muelles, acompañarán a su solicitud un plano y presupuestos del q 
se proyecta construir, con las siguientes especificaciones: 

1.2 Punto precis 9 de la bahía en. dnde se pretende hacer el mmuell : 
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2.2 Edificios que estén inmediatos a él; 

3,2 Designación de los otros muelles que haya en la bahía; 

y. 4,2 Distancia entre el mueile en proyecto y las oficinas del Resguardo 
de Aduana; 

5.2 Punto de la bahía en donde generalmente fondean los vapores y 
los buques de vela, y el destinado para amarrar lanchas y botes durante 
la noche; 

e 6.2 Materiales, extensión, altura, pescante y escalas de que constará 
e el bale: 

5 73 Tb formes de la autoridad administrativa y capitanía del puerto 
sobre la obra en proyecto. 

+ Art. 2.2 Los concesionarios dejarán siempre expedita la comunicación 
por la playa, de modo que quede por lo menos un espacio de veinte me- 
——trós entre la linea de los edificios y el principio del muelle, debiendo, ade- 
más, formar en este último punto una plazuela donde puedan con facili- 
dad traficar los vehículos y depositarse las mercaderías. 

Art. 3.2 Los muelles no podrán tener menos de cincuenta metros de 
largo por cuatro de ancho, y una altura que no baje de un metro respecto 
a la linea de la alta marea. 

“A Art. 4.2 Todo muelle deberá ser construído en esqueleto de fierro o 
o de madera, dispuesto de modo que, dejando libre paso a las corrientes, 
BS impida los embancamientos. 

Co Art. 92 El concesionario estará obligado a mantener siempre el 
- muelle y los atracaderós convenientemente alumbrados y a conservar en 
el cabezo del muelle una luz de colores que permita nn con fa- 
 Cilidad. 

2 Art.6. El Gobernador del departamento en unión del capitán del 
¿puerto y del Ingeniero de la provincia fijará el punto donde debe cons- 
-—truirse cada muelle y pondrá: al interesado en posesión del terreno que se 
le conceda. 

A Art. 7.2 Siempre que en decreto de concesión se permita-el embar- 
que o desembarque de pasajeros por el muelle de que se trata, su uso 
será libre, debiéndose construir por el concesionario una escala espe: 
cial que reuna todas las condiciones de comodidad y seguiridad nece- 
—sarias. 

Art, 8.* El concesionario estará obligado a construir en el mismo 
Muelle un edificio ligero que servirá para guardia de prevención del Res- 
- guardo y Capitanía del puerto. 

: Art. 9.2 No pagarán derecho alguno las mercaderías de propiedad fis- 

calo municipal que por ellos se embarquen o desembarquen. 

Art. 10. Las mercaderías de propiedad partic ular que se permitan 

embarcar o desembarcar, en ningun caso pagarán más de un centavo y 

medio por cada cien kilógramos de peso calculado, o por cada cien litros, 
sl fueren artículos sujetos a medida de capacidad. 

Art 11. Los buques y embarcaciones menores de la Armada Nacio- 

nal podrán, sin gravamen alguno, servirse de los muelles, siempre que lo 

hecesite:. 

Art. 12. Los concesionarios quedarán obligados a construir los pes: 

cantes necesarios para colgar, sin retribución alguna, los botes del Estado 

E pro le indiquen la Gobernación Marítima o Resguardo. 
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pado por el E el concesionario estará obligado a abundó pre 
aviso dado con un año de auticipación y sin que 0nEn derecho a ob ar 
indemnización de ningún género. E 
Art, 14, Caducarán las concesiones si los trabajos. no se hb 
iniciado seis meses después de otorgado un permiso, o si no se ha 
concluído dos años después de dicha fecha. | 
También caducarán por la violación de las obligaciones que al Ss 
tante se le imponen por este decreto. Jl Grobierno declarará la caducid: 
después de oir a los funcionarios que hubiesen informado al. otorga 
permiso. | - E 
Art. 15. Siempre que, a consecuencia del nuevo muelle que se e ) 
truya, sea necesario, a juicio del Grobiérno, aumentar el personal de et 
pleados de los resguardos, será de cargo de los concesionarios el ta 1 
gasto que esta circunstancia ocasione, debiendo enterar en la Tesorería: 
Fiscal del departamento, por semestres anticipados, el valor COrrespor 
diente. | 
Art. 16. En todo permiso que se solicite para construir ul 
expresará por el interesado que Acepta en todas sus partes las. cláus as 
del presente decreto. 
Tómese razón y e —SANTA Mara p L. Cuadra 


Por decreto de 17 de Octubre de 1893 se pedo que los permisos. | 
sujetarán a las siguientes condiciones, además de las prescritas | en el a 
creto de 1883: E 

a) Los concesionarios estarán obligados a permitir el a 
desembarque de mercaderías pertenecientes a particulares siempre que 
juicio de una comisión compuesta del Gobernador del departamento, d 
ingeniero de la provincia y del Gobernador marítimo no quedaren en 
bahía otros lugares adecuados para la construcción de muelles; | 

1) Las tarifas que fijen por este servicio deberán someterse a la apt ) 
bación del Presidente de la República, el cual a ordenar su ma ca: 
ción cuando así lo estimare conveniente: SN 

Y el decreto de 28 de Julio de 1904 establece que los concesion 
estarán obligados a permitir el embarque y desembarque de mercadel 
pertenecientes a particulares, siempre que no existan otros muelles y En 


del i ingeniero de la »provincia y del Gobernador marítimo, mientr 
Gobierno resuelve. e 


CAMINOS 


EA 


Y Ley de Caminos 

3 Ley núm. 3011 e niiaRo. 5 de Marzo de 1920,—Por cuanto el Con- 
greso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 

3 PROYECTO DE LEY 

3 TrruLo I.—CULASIFICACIÓN DE LOS CAMINOS 


Artículo Primero.—Los caminos son públicos o particulares. 
Caminos ares son los que declara tales el artículo 592 del Có- 
3 digo Civil. 
o Los demás caminós son públicos. : 
Los caminos públicos se dividen en caminos de primera y de segun- 
3 da clase. | 
Y Son de primera clase: 
E a) El camino longitudinal del centro del país y los caminos que unen 
- directamente capitales de provincias entre sí y éstas con cabeceras de de- 
- partamentos; 
E b) Los que unen una estación de ferrocarril o un ¿amino de los indi- 
S cados en la letra anterior con una población de más de mil habitantes; 
Ss ) Los que unen una ciudad cabecera de provincia o de departamen- 
5 to 0 un puerto marítimo o fluvial habilitado; 
: d) Los que unen las ciudades cabeceras de departamento con una po: 
blación de más de mil habitantes; 
e) Los caminos que conduzcan a puertos de cordillera habilitados; y 
J) Se considerarán también como caminos de primera clase, para los 
efectos de esta ley, las vías Huviales navegables por embarcaciones de más 
de cincuenta toneladas. 
¿3 Son caminos de segunda clase todos aquellos que no están incluídos 
en la enumeración que precede. | 
E Se considerarán tambiéu caminos públicos las vías señaladas como 
tales en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a 
3 Particulares, incluyendo los concedidos a indígenas. 
de - Art. 2. Esta ley se refiere esclusivamente a los caminos públicos. 


TiruLo 1.—Porrcra DE CAMINOS 


] Art. 3.9 El Presidente de la República reglamentará el tránsito por 
los caminos públicos, la plantación de árboles o cercas vivas en los espa- 
cios laterales o en los terrenos adyacentes hasta una distancia de quince 
- metros y la concesión de permisos para ocuparlos con vías férreas. 


=] 
LO 
y/0 


RECOPILACIÓN 


En los a especiales que sobre la a phedan: amb 
dictar las Municipalidades, se observarán las normas fijadas. en el regla 
mento dictado por el Presidente de la República. z E 

Las Municipalidades respectivas quedan encargadas de lar por la 
aplicación y cumplimiento de la reglamentación del “tránsito en los caxi- 
nos públicos. A 

Art, 4.2 Se prohibe conducir aguas de particulares dentro del ies 
-de los caminos públicos siguiendo: su dirección u ocupar com ellas. sus. cu 
netas o fosos de desagie. : 

Las aguas lluvias u otras procedentes de los terrenos. vecinos O ) que se 
llevan para riego, sólo podrán pasar por los caminos y sus fosos en la e 
tensión indispensable para poderlos atravesar, dada la topografía o con! 
guración del terreno, y deberán cruzarlos en acueductos. y bajo de puen- 
tes o en otras obras de arte apropiadas para conducirlas, construídos d 
. materiales sólidos con arreglo a las normas que fije el Presidente de la R 

pública en conformidad al artículo 12, E O 

Las obras necesarias para la seguridad de los caminos y su COonserva- 
ción serán costeadas por los dueños de las mismas aguas. 

En los canales actualmente existentes que carezcan de las obras indi- 
cadas para atravesar los o se ejecutarán las que determine'el Go: 
bernador de acuerdo con la Junta Departamental, dentro del plazo que se 
fije, que no podrá exceder de ao años, pod en lo A en con- 
formidad al artículo 15. 

Art. 5.2 En los canales existentes dentro del trazado de los caminos. 
públicos no podrán ejecutarse en adelante otras obras que las de mera | 
conservación. dá 

Las obras de profundización o ensanche de Allo o o podrán 
ejecutarse con permiso especial del Grobernador, de acuerdo con la Junt: 
Departamental, siempre que no pongan en peligro. la seguridad de los e 
minos y que las obras no se realicen hacia el centro de los mismos. 

- La disposición del inciso anterior se aplicará también a los canales 
próximos a los caminos aunque no ocupen su trazado. y a los que crucer 
un camino público. 

Art. 6.2 El Gobernador del departamento obligará a cerrar la boca toma 
de todos los canales durante el invierno. 

Los que por razones especiales y muy. fundádas prda da maple 
se abiertos todo el año, tendrán compuertas de fierro en su boca toma, que 
den seguridad completa a los caminos y predios sirvientes. 

Art. 7.2 Los propietarios de los canales responderán. de los perjuicios : 
que las aguas ocasionen en el camino. E 
| El Gobernador, de acuerdo con la Junta Departamental, determinará 

las obras que para la seguridad de los caminos deban ejecutarse en li 
canales a que se refieren los artículos anteriores, los cuales serán de cargo 
de los dueños de las aguas. : : | 

Art. 8. Se prohibe a los particulares ocupar, be 0 osa los 
caminos públicos, como asimismo extraer tierras, derramar aguas, deposi- 
tar materiales o desmontes, y, en general, hacer obra alguna en ellos. 

Art. 9.2 Las aguas provenientes de las lluvias o filtraciones que se re- 
cojen en-los fosos de los caminos,” tendrán su salida a los predios vecino 

Para dar salida a estas aguas se olrá al propietario del predio: a qn | 


CAMINOS 199 


> 


E Mero de imponerse la servidumbre de recibirlas, cuidando de que dicha 
salida sea la mas adecuada a la topografía del terreno. 

q Art. 10. Los predios rústicos deberán permitir la extracción de tierra, 
arena, piedras y demás materiales análogos que fueren necesarios para la. 
3 construcción y conservación de los caminos y que existieren dentro de sus 
propiedades. Para determinar el punto de donde deben extraerse esos ma- 
 teriales, se oirá al propietario respectivo. 

4 Quedarán también sometidos a la servidumbre de tránsito para el efec- 
to del acarreo de dichos materiales y de los que puedan existir en el lecho 
de los ríos. 

> - Para valorar estos materiales y la cuantía de los daños que pudiera 
causar su extracción y acarreo, se procederá en conformidad a los trámites 
- establecidos en la ley número 3 313, de 29 de Septiembre de 1917 

== Quedarán exceptuados de esta disposición los terrenos ocupadog por 
edificios y sus dependencias, jard:nes, huertos, parques y viñedos. 


TíiruLo II. -—DIRECCIÓN DE CAMINOS 


4 Art. 11. El Presidente de la República formará un plan ce caminos 
para todo el territorio nacional. 

== Art. 12. El Presidente de la República fijará las normas generales 
para la construcción y conservación de los caminos públicos y de las obras 
8 que se refiere el artículo 4.2 

Corresponderá también al Presidente de la República, por intermedio 
del Ministerio de Industria y Obras Públicas, la administración de todos 
los recursos que consulta la. presente ley. 

e Art. 13. Corresponde, inmediatamente, a los Cabenadod de depar- 
- tamentos velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente 
ley, adoptando en cada caso las medidas necesarias para impedir o corregir 
cualquiera infracción. 

Les corresponderá también entender en los demás asuntos en que la 
presente ley se refiera a la autoridad administrativa. 

Art. 14. Las medidas que, en conformidad al artículo precedente, de- 
-cretare el Gobernador, deberán tomarse de acuerdo con la Junta Departa- 
mental y se cumplirán no obstante cualquiera reclamación que en contra 
de ellas se interpusiere. 

Las reclamaciones se deducirán ante el Juzgado de Letras, dentro del 
término de diez días, y se tramitarán Led y sumariamente entre el' recla- 
mante y el Ministerio Público. 

Art. 15. El Gobernador hará notificar per oficio el decreto que dicte 
ordenando cumplir las medidas acordadas por la Junta Departamental y 
fijará el plazo prudencial en que deban ejecutarse los trabajos. 

Si las obras no se hicieren dentro del término señalado, el Goberna- 
> dor ordenará hacerlas a costa del deudor, en conformidad a un presupues- 
po aprobado por la misma Junta, previo aviso que se dará al interesado. 

La cuenta de LOS gastos que las obras pres, aprobada por la Junta 
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2 XL juicio se tramitará ante el Juzgado da Letras, cualquiera que sea 
BS cuantía. 
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Art. 16. Si por destrucción u obstrucción nora por fuerza mayo 
caso fortuito u otra causa, se interrumpiere el tránsito en un camino, 4 
“Gobernador, previo acuerdo de la Junta Departamental respectiva, podr 
para el solo efecto de restablecer el tráfico, autorizar el uso de los terren 
colindantes que fueren necesarios o el de los caminos. pa y 
cios. A | 
Se exceptúan de esta ah los terrenos podas por cba y 
sus dependencias, jardines, parques, huertos o viñedos. a 
Esta medida no podrá decretarse por mas de treimta días, pero si el 
mal estado del camino y su reparación impusieran un mayor plazo para 
su arreglo, podrá el Presidente de la República autorizar a la Junta D | 
partamental para que prorrogue el término endo por un plazo qu n 
exceda de tres. meses. | 
Para la avaluación de los daños que se causaren a los dueños con la 
ocupación, se procederá en conformidad a los trámites po en la ley 
número 3313, de 29 de Septiembre de 1917. ) 
Art. 17. Se declaran de utilidad pública los terrenos de propieda 
particular o municipal necesarios para la construcción y ensanche de lo 
caminos y construcción de casas para camineros, en conformidad a lc 
planos que apruebe el Presidente de la República, previo informe de 
Dirección General de Obras Públicas y de la respectiva: Junta Departa: 
mental, debiendo llevarse a cabo las exproplaciones en conformidad: a la 
ley número 3313, de 29 de Septiembre de 1917. 8 
Art. 18. El terreno que quedare sin utilización por el ao ae tra: | 
zado de un camino, se venderá en pública subasta. Sin embargo, el dueño 
de un predio tendrá derecho preferente para adquirir sin subasta, a justa 
tasación de peritos, la sección del camino que colinde con su. -propieda 
por todos sus costados o para compensarla con el del nuevo E Ó en s 
Caso. | 


Art. 19. En cada Comuna, una Jonta compuesta de cinco persona 
dos elegidas por la Municipalidad y tres por los diez mayores contribuye 
tes de la nómina formada para el cobro de la contribución de haberes, el 
ambos casos por voto acumulativo, tendrá en la Mecros de los caminos 
de su territorio las siguientes atribuciones: | 

1.0 Determinar los camincs que deban hacerse o repararse en la. Ce 
muna; ES 

9.0 Fijar el monto de la suma que, en conformidad al presupuesto 
que se forme, deba aplicarse a cada obra. - 

Los fondos que distribuirá la Junta Comunal serán: el medio por m 
que pagarán los vecinos con arreglo al artículo 25, letra a) y las cantid 
des con que contribuyan voluntariamente las Municipalidades y particula 
res para el servicio de caminos con arreglo al artículo 25, letra h); 

3.0 Vigilar la inversión de los recursos a que se refiere el núm 
anterior y la forma en que se empleen en los trabajos de construcción, 
reparaciones y conservación de los caminos, y visar por medio de uno de 
sus miembros designado al efecto, las planillas de pago Ra las 
que no podrán ser cubiertas sin su respectivo V.* B.2 i 

La Junta podrá delegar la facultad de vigilancia a que se refiere 
inciso anterior, en comisiones de vecinos; 
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o 4.2 Dar cuenta al Gobernador. de las deficiencias e irregalaridades 
que advirtiere en la ejecución de los trabajos sujetos a su vigilancia c en 
la inversión de las sumas de dinero que éstos Impusleren; 

9.2 Velar por la permanente conservación de los caminos, represen- 

tando a la autoridad correspondiente la inmediata necesidad de la ejecu- 
ción de los trabajos que su estado reclamare, debiendo ésta atender el 
pedido siempre que hubiere fondos disponibles; 

6.2 Denunciar al Gobernador las infracciones a la presente ley y las 

e cupciones que sufriere el tránsito en un camino, por fuerza mayor o 
caso fortuito, para que ese funcionario decrete las medidas de represión o 
3 corrección que correspondan; 

7,9 Representar al Presidente de la República los abusos que, en el 

ejercicio de sus funciones, cometiere la autoridad. administrativa o las 

4 omisiones en que, en el cumplimiento de sus deberes, incurriere; y 

8.2 Adoptar las resoluciones que recabare el Gobernador en los casos 

señalados en el artículo 16. 
Art. 20. Para la determinación de las listas de los mayores contribu- 
- yentes, que indica el artículo anterior, se procederá en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 2. de la Ley de Elecciones número 2983, de 11 
de Febrero de 1915, sin hacer las exclusiones a que se refiere la letra a) 
del inciso 2.2 de dicho artículo, ni las de la letra b) en cuanto se refiere a 
las mujeres, a los extranjeros y a las sociedades, comunidades y personas 
A Jurídicas, que se entenderán representadas por las personas designadas al 

Ms efecto. 

-Los diez mayores contribuyentes que deberán elegir a tres de las per- 
sonas que componen la Junta Comunal, podrán ser representadas por 
apoderados. 

Art. 21. En cada departamento habrá una Junta compuesta del Go- 
- bernador que la presidirá, del Ingeniero de la provincia y, donde no lo 
hubiere, de un Ingeniero designado por el Presidente de la República y 
de un delegado designado por cada Junta Comunal. 

El Ingeniero de la provincia y, donde no lo hubiere, el que nombre 
el Presidente de la República podrá formar parte de todas las Juntas De- 
- partamentales de la provincia. : 

La Junta Departamental podrá elegir un Vice Presidente. 
Esta Junta se reunirá por citacion del Gobernador o a pedido de tres 
de sus miembros. 
ME La Junta podrá celebrar sesión con los que có 1 tomará sus acuer- 
dos por mayoría absoluta de votos. 
La espresada Junta tendrá en el territorio de su jurisdicción, las sl- 
guientes atribuciones: 

1.2 Determinar qué caminos deben repararse o ejecutarse con suje- 
cion al plan jeneral que dicte el Presidente de la República; 

2.0 Fijar el monto de las sumas que, en conformidad al presupuesto 
que se forme, debe aplicarse a cada obra, distribuyendo los recursos que 
“consultan los incisos b), e), d), y e) del artículo” 25 de esta lei, con las limi- 
taciones que el artículo 28 ablar 

3.0 Ejercer la facultad que le acuerda el inciso 1." del artículo 14. 
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Tendrá, ademas, respecto a los caminos a que se refiere el nÉ nda Ae 
de este artículo, las atribuciones que contienen los números 3. o 0 
6.2 del artículo 19. > 
Art. 22. Las Juntas Comunales 1 Dora aa deberán ojorconl 
atribuciones que les confieren los números 1. y 2.2 delos artículos 17 
21, ántes del 1.2 de Mayo de cada año, las primeras, iántes del 1.2 A 
Julio, las segundas, y comunicar sus. acuerdos por escrito ántes de es 
fechas, al Ministerio de Industria y Obras Públicas. - ; 
Las Juntas Comunales, deberán, ademas, comunicar sus s acuerdos a 
la Junta Departamental respectiva ántes del 1.2 de Mayo de cada año. 
Si no ejercieren estas atribuciones dentro de los plazos indicados, el 
Gobierno quedará facultado para ejercerlas en su lugar. | 
Art. 23. Tanto los miembros de las Juntas Comunales como los de 
las Departamentales que tengan su orígen por elección de los mayores 
contribuyentes de las comunas, durarán en sus funciones por todo el tiér 
po que estuviere en vijencia la lista formada para la contribucion de h 
beres, con arreglo a la ley número 3 091, de 13 de Abril de 1916. A 
Los miembros de las Juntas Comunales designados por las Municipa 
lidades durarán en sus funciones el mismo período de tiempo que éstas. 
- El Reglamento que, para la ejecución y aplicación de esta ley, dicta-- 
re el Presidente de la República, determinará la forma y condiciones en: 
que se procederá a la designación de los miembros de las Juntas Comuna: 
les y Departamentales y a la eleccion de los reemplazantes por muerte, re 
nuncia u otra causa, dé los que estuvieren en posesión de esos Cargos. 
Art, 24. Se mantendrán empleados permanentes que deberán resid 
en las inmediaciones de los caminos y a distancias que les permitan vig 
lar su conservación y reparar a la brevedad posible los O des 
se ocasionen en la sección que les corresponda.  - | 
La inversión de fondos en el pago del pero an queda sometida a le 
limitación que establece el artículo 32... EE 
Las Juntas Comunales podrán ¡invertir anualmente en las reparacio | 
nes a que se refiere el inciso 1. de este, artículo, hasta el cinco por cien 
de lo destinado a gastos para, “caminos en la comuna, debiendo rend 
cuenta de la inversión de estos fondos, todo de acuerdo con lo dispuestc 
en el artículo 31. E 


Tor 


TírtuLo IV.—ReNTA DE CAMINOS Y SU a E 


Art. 25. Las rentas para. el servicio de caminos se. formarán: 
a) Con una contribución auual de un medio por mil sobre el valo: 
de tasación de los predios urbanos o rurales efectuada en conformidad a 
la ley número 3 091, de 13 de Abril de 1916; qe pe los Pron) 
de dichos predios. q . 
Se esceptuan de esta disposición los predios que estuvieren gravad 
con una contribución especial de pavimentación: 
b) Con una suma equivalente al medio por mil sobre el sedal de t 
_sación de los predios urbanos y rurales de acuerdo con la A 
la ley citada, con que contribuirá anualmente el Fisco; 
c) Con las sumas con que contribuirán cada año las Municipalida] 
y cuyo monto será igual al uno por mil del valor de tasación de 10d 
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Dios ico en sus respectivas comunas, tasación practicada de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley a que se ha hecho referencia; 
3 d) Con el Jmpuesto de patentes de minas que perciben las Municipa- 
e lidades, en la parte que debe destinarse al ramo de caminos, con arreglo a 
3 las disposiciones de la ley número 1708, de 10 de Noviembre de 1904; 
¡EE e) Con multas impuestas a los infractores a la presente ley; 
Va f/) Con las cantidades especiales que la Ley de Presupuestos de la 
Nación, consigne para apertura y conservación de caminos y vías fluvia- 
les, y adquisición de herramientas, maquinarias y materiales para los tra- 
i pos de caminos; 

y) Con las cantidades ie que la misma Ley “de Presu- 
puestos consulte para la construcción y conservación de los puentes ca- 
—rreteros.” 

-h) Con las cantidades que proporcionen voluntariamente la Munici- 
— palidades o los particulares para el servicio de caminos. 

En los casos del inciso anterior, el Fisco contribuirá con una suma 
igual al doble de las erogaciones municipales o particulares. 

Art. 26. Los dueños de inmuebles pagarán anualmente en las Teso- 
rerías Fiscales del departamento respectivo y en las fechas indicadas en la 
presente ley, la cantidad correspondiente al dos por mil del valor de tasa- 
ción de e eDies: cantidad que se distribuirá en la siguiente Forn: 
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: midad a la letra A del oa 2); uno por mil por la contribución que 
debe pagar la Municipalidad, y : medio por mil por la cuota que le corres- 
-ponde al Fisco, 
En caso de no haberse autorizado el cobro de la contrábución adicio: 
nal fiscal, los pagos a que se refiere el inciso anterior serán sólo el uno y 
medio por mil. 
Las cantidades entregadas por los particulares y que correspondan al 
a pago que deben efectuar el Fisco y la Municipalidad, servirán de abono a 
los dueños de cl predios para el pago de la contribución de haberes que 
deben hacer a la Municipalidad y de la contribución adicional que deben 
hacer al Fisco, si ella existiere. 
A -En caso dé no haberse autorizado el cobro de la contribución adicio- 
nal fiscal, deberá consignarse en la ley anual de presupuestos una canti- . 
dad igual a la devengada por el Fisco en el año último y que hubiere. 
producido la contribución de imedio por mil sobre los haberes inmuebles 
— cantidad que se depositará en las Tesorerías Fiscales repectivas. 
El impuesto de patentes de minas, en su parte correspondiente, las 
¿multas aplicadas a los infractores de la presente ley y las cantidades con ' 
que voluntariamente contribuyan los particulares y las Municipalidades 
para el servicio de caminos, deberán también depositarse en las Tesorerías 
Fiscales respectivas. | 
Las Tesorerías abrirán una cuenta especial para recepción, movil: 
miento e imputación de los fondos destinados a la construcción y conser- 
vación de caminos. 
A El pago de los Inpuestos que establece esta ley se hará en las fechas 
A fijadas por la ley número 3091, de 13 de Abril de 1916. El Presidente de 
Mela República podrá autorizar su cobro en la forma establecida por la ley 
, número 3 294, de 25 de Septiembre de 1917. 
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El cobro judicial, en caso que proceda, se hará en la forma estab 
cida por las leyes de 20 de Enero de 1883 y de 2 de Septiembre de 1898. 
Art. 27. Las oficinas encargadas de la recaudación de las rentas indi- 
cadas en el artículo 25, comunicarán al Ministerio de Industria v Obras 
Públicas, en el mes de Marzo de cada año, el monto de lo percibido en 
año anterior. 
Art. 23. Los fondos que produzcan las atada enumeradas en el 
artículo 25, se distribuirán en la forma siguiente: : 
1.2 Atendiendo a la distribución hecha por la Junta Coment 4 

El medio por mil que consulta la letra a) y las cantidades a que se 
refiere la letra h) del mismo artículo, en la construcción y conservación de 
caminos dentro de las comunas en que se devengue el impuesto. O se haga 
la erogación. 3 
En las comunas de capitales de provincia en que haya parte urban 

y parte rural, las Juntas Comunales que correspondan a la parte urbana: 
deberán entregar lo que perciban en la parte urbana a la Municipalipad 
respectiva para que ésta lo invierta en pavimentación de calles, debiend 
poner a disposición de las Juntas un duplicado de las cuentas que rinda, 
en el plazo de un año después de entregados los fondos. > 
Corresponde al Presidente de la República fijar los límites urbanos 

de las ciudades para los efectos del inciso anterior, | 
2.2 Atendiendo a la distribución hecha por la Junta Departamental | 

1) El medio por mil establecido en la letra b) y las multas Impuestas 

a los infractores y consideradas en la letra e) del artículo 25, en la cons: 
trucción y conservación de los caminos del departamento respectivo; 
b) El urto por mil establecido en la letra c) del artículo 25, en los ca- 
minos dentro de la comuna en que se devengue el impuesto. 3 
Sin embargo, en las comunas de capitales de provincia- en que, 
haya parte urbana y parte rural, la Junta Departamental tendrá facultad 
para emplear el uno por mil producido por las comunas urbanas en los! 
caminos de las comunas rurales del departameuto o para entregar alguna 
parte de este impuesto a la Municipalidad de la capital para pavimenta: ) 
ción de calles en la forma y proporción que estime conveniente; y 4 
c) Los fondos que produzcan las patentes de minas se invertirán de 
preferencia en los caminos de interés general de la región en que estén 
ubicadas las minas 3 
3.2 El Presidio de la República invertirá, con arreglo al plan ge- 
neral a que se refiere el artículo 11, en los caminos de primera clase, las 
cantidades que consultan las letras f) y y) del artículo 25. : 
Art. 29. A contar desde la promulgación de esta ley y mientras el 
Presidente de la República lo estime necesario, se reservará hasta un die: 7 
por ciento de las entradas enumeradas en el artículo 25, letras a), d), UN 
d) y y), para destinarlo exclusivamente a la adquisición de maquinarias, 
herramientas y materiales para la ejecución y conservación de caminos. 
Art. 30. Las expropiaciones a que se refiere el artículo 17, no podrán 
exceder anualmente del diez por ciento del total de los fondos que en el 
año respectivo se reunan conforme al artículo 25. d 
Art. 31. Una vez aprobado el presupuesto de gastos de cada Junta 
Comunal, deberá entregársele el cinco por ciento del valor de dicho presu: 


Ml 8 


CAMINOS : 805 


puesto para atender a los desperfectos accidentales que ocurran en los ca-. 
“minos de la comuna. 

Art. 32. No podrá invertirse anualmente una cantidad superior al 
cl nco por ciento de las rentas en el pago del personal auxiliar de emplea- 
dos que exija la ejecución y vigilancia de los trabajos de caminos. 

Art. 33. Los fondos recaudados en un año 1 que no alcanzaren a in- 
—yertirse, pasarán a una cuenta especial en las Tesorerías Fiscales respecti- 
vas para incrementar los fondos de caminos del año siguiente. 


TíruLo V.—PENaAs 
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: Art. 34. Toda infracción de la presente ley será castigada con una 
multa de veinte a doscientos pesos, a menos que tenga señalada una san - 

ción mayor por el Código Penal, y sin perjuicio de las indemnizaciones a 
que hubiere lugar. 

La multa será decretada por el Gobernador y se hará efectiva desde 
luego y sin sujeción a trámite de ningun género. 
El infractor deberá pagar la multa en el acto del requerimiento o con- 

'signar el monto de ella, dentro del sesto día después de la notificación. La 
consignación se hará en la Tesorería Fiscal o Municipal respectiva y bas- 
_tará para acreditarla el correspondiente recibo o certificado del tesorero. 
ste funcionario deberá otorgar el certificado a que se refiere el inciso 
anterior, incurriendo. en caso de negativa injustificada, en la pena de sus- 
pensión de su empleo por el término de quince días. 
| Si el infractor no pagare la multa o nc consignare su monto a la orden 
- del Gobernador dentro del plazo de seis días, el decreto que la impuso ten- 
drá la calidad de título ejecutivo, contra el cual no podrá Hagerss valer 
excepción alguna. 
de Una vez pagada la multa o efectuada Ese consignación, el infractor 
“tendrá el plazo de diez días para reclamar ante el Juez Letrado en lo Civil 

correspondiente de la resolución del Gobernador. 

La reclamación se sustanciará en conformidad con las reglas del títu- 
3 lo XII, del libro III, del Código de Procedimiento Civil. Las sentencias 
que se dicten en estos juicios no serán susceptibles del recurso de casación. 

Art. 39. Los funcionarios de cualquiera clase que tengan por la ley 
intervención en el servicio de caminos, deberán reclamar de la antoridad 
¡ la orden de ejecución de las obras de reparación de los daños causados en 
los caminos, el cobro de las multas en que hubieren incurrido los infracto- 
¡Tes y, en general, denunciarán las infracciones a la presente ley. 

Art. 36. La pena de prisión por faltas, aplicadas con arreglo al C3di- 
go Penal, y la impuesta de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Al- 
coholes número 1515, de 18 de Enero de 1902, se cumplirá preferente- 
mente haciendo trabajar a los penados en las obras que se ejecuten en los 
ca minos públicos. 


Artículos transitorios 


h. Artículo 1. La obligación impuesta alas Municipalidades por la letra c) 
del artículo 25, empezará a regir desde el 1.2 de Enero de 1921. 
Art. 2.2 Para los efectos de esta ley, el Territorio de Magallanes se 
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considerará como departamento, y los 1 Tecursos se invertirán dentro del 1 
rritorio de la subdelegación que los produzca. ON 

Del mismo modo se procederá a la inversión de los recursos que 
eroguen en los departamentos de Tacna, Arica y Tarata.- 

Art. 3.0 En el Territorio de Magallanes 1 en los deportacalon d 
Tacna, Arica y Tarata, las funciones encomendadas a las Juntas Comun 
les y Depar tamentales; serán desempeñadas por una Junta compuesta d 
Gobernador, que la presidirá, de un ingeniero designado por. el Presidente 
de la República y de la Junta de Alcaldes respectiva. | | 
Art. 4. Se derogan las o de la dee de 17 de Diciemb e 
de 1842, 0000 

Art. 5.0 Esta ley comenzará a regir desde el 1.0 de Julio de 1920. 

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarl q 
y sancionarla; por tanto, promúlguese y lévese a efecto como ley de la: 
República. —Juan Luis SANFUENTE Es.—0. Dávila L. : 


Reglamento de Caminos 


Sec. 2,1—N.* 1 218.—Santiago, 9 de Junio de 1920. —Vista la vota 
que precede, 


Decreto: 


Apruébase el siguiente reglamento de la ley número 3 611, de 5 des 
Marzo último: 3 


TiruLo I,—DrIsPOSICIONES GENERALES 


Artículo Primero. Los caminos son públicos o particulares, ] 
Caminos particulares son los que declara tales el artículo 592 del Có- 
digo Civil, o sea, los construídos a expensas de particulares en tierras que 
les pertenecen aunque los dueños permitan su uso y a a todos. 
Los demás caminos son públicos. ! 
Los caminos públicos se dividen en caminos de primera a de segun 
da clase. 
Son de primera clase: : 
a) YEl camino longitudinal del centro del país y los caminos que unel 
capitales de provincias entre sí y éstas con cabeceras de departamentos; 
b) Los que unen una estación de ferrocarril o un camino de los ind 
cados en la letra anterior con una población de mil habitantes; 
c) Los que unen una ciudad cabecera de provincia o de departame 
to con un puerto marítimo o fluvial habilitado; 
.d) Los que unen ciudades cabeceras de departamento con una pen 
ción de mas de mil habitantes; y 
| e) Los caminos que conduzcan a puertos de cordillera habilitados. 


efectos de esta Jal las vías fluviales navegables por ernbarcaciones de 1m 
de cincuenta toneladas. : : 0 
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Son caminos de segunda clase, todos aquellos que no están incluídos 
en la enumeración que precede. 

Se considerarán también como caminos públicos las vías señaladas 
como tales en los planos oficiales de los terrenos fiscales o transferidos por 
el Estado a particulares, incluyendo los concedidos a indígenas. 

Art. 2.2 El presente reglamento se refiere exclusivamente a los canai- 
nos públicos. 

E Art. 3.2 Los trabajos de caminos se “ejecutarán conforme a un plan 
elaborado por la Dirección de Obras Públicas y aprobado por el Gobier no. 
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fe - TímuLo II. — CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS 


T 
ú 


1. Construeción de caminos 


3 Art. 4. El Presidente de la República formará un plan de caminos 
para todo el territorio nacional. 

3 Art. 5.2 Las normas generales para la construcción y conservación de 
caminos públicos y de las obras a que se refiere el artículo 4.* de la ley, 
serán las A se indican en los artículos siguientes: | 

E Art. 6.2 Ordenada por el Gobierno la construcción de un camino, la 
Dirección de Obras Públicas procederá a hacer los estudios necesarios y a 
confeccionar los planos y presupuestos. 

Los planos, especificaciones y presupuestos serán sometidos a la apro- 
bación del Gobierno. Cumplido este requisito, la Dirección de Obras Pú- 
blicas solicitará del Ministerio del ramo se decreten los fondos necesarios 
para la ejecución de las obras. 

Art. 7.2 Los estudios de caminos nuevos veria ser de carácter 
definitivo. La faja para estos caminos tendrá un ancho mínimo de veinte 
metros, sea que se desarrollen por cerros, faldeos o terrenos planos. 

Para la transformación o reparación de los caminos existentes se 0b- 
servará esta misma norma, en cuanto sea posible. 

Art: 8.2 Antes de iniciar los trabajos de apertura o ensanche de un 

camino, el Fisco deberá estar en o legal y material de los terrenos 
destinados al efecto. 
A Art. 9.2 La Dirección de Obras O fijará, en cada caso particu- 
lar, el avcho y composición de la calzada según Jas condiciones del tránsi- 
to, la naturaleza del subsuelo, el clima de la región y los recursos disponl- 
bles, e impartirá para estos efectos las instrueciones necesarias, fijando la 
calidad y condiciones del material que deba emplearse en cada caso. 


ES Eu ambos costados del camino se ejecutarán las obras necesarias para 
su desagúe y saneamiento. 
3 Art. 10. La pendiente longitudinal en los caminos de primera clase, 


no excederá de cuatro por ciento. En casos especiales, que puedan presen- 

tarse en terrenos accidentados, podrá alcanzar hasta seis por ciento. 

A En los caminos de segunda clase, la pendiente máxima podrá llegar 
hasta el diez por” ciento. 

3 Art. 11. El radio de las curvas, en los caminos de primera clase, será 

de treinta metros, como mínimo, y en los de segunda clase, de veinte 
2 Metros. : 
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En casos excepcionales, podrán reducirse estos radios por. acuerdo del 3 
Consejo de Obras Públicas al aprobar el proyecto. Eo 
Si se adopta el radio mínimo o uno menor que el señalado como tal, 
deberá preverse un ensanche de la vía. a 
Art. 12. La pendiente traneversal definitiva del camino, dende al eje 
hacia la cuneta, podrá ser de dos a cinco por ciento, según sea la natura- 
leza de la calzada y las condiciones climatéricas de la zona donde está 
ubicado el camino. E 
Art. 13. Los cruces de los caminos con las líneas férreas se harán en n 
un ángulo de cuarenta y cinco a voventa grados. - ÉS 
Art. 14. Las diferencias de nivel entre una vía férrea que crúce un 
camino y la rasante de éste, se salvarán por rampas con pendientes máxi- 
mas de cuatro por ciento, debiendo quedar en el camino y a ambos a = 
de la vía férrea un espacio horizontal no inferior a diez metros. - : 
En la misma forma se liarán los accesos a los puentes y otras obrda . 
de arte con pendientes no superiores a cuatro por ciento. 
Art. 15. En los caminos que se desarrollen por faldeos, podrá. em- 
plearse una pendiente transversal uniforme hacia el cuerpo del cerro, no 
superior a cuatro por ciento. ys 
Art. 16. los taludes que se adopten para los caminos serán: 
a) Para terreno blando, un metro cincuenta de base por un metro de 
altura; 
») Para terreno duro, un metro de base por un metro de altura; 
c) Para los de tosca o maicillo, un metro de base por dos metros de = 
altura; a 
d) Para los de roca blanda, un metro de base por tres de altura; Y 
e) Para los de roca dura, un metro de base por diez de altura. | 
Art. 17. Cada dos kilómetr os y a un mismo lado del camino, se colo: 
carán señales. permanentes que indiquen la distancia a los puntos. de ori-. 
gen y de término y a los centros de población mas inmediatos. - i 
En los cruces de los caminos se colocará una señal que indique la 
destinación de cada cual. | : 
Art. 18. No se podrán alterar los cierros de un camino ni hacer edi- 
ficios u otras obras al costado de las vías públicas, sin que la autoridad 
haya fijado la línea correspondiente. : 
Art. 19. La disposición, cálculo y construcción de las obras de arte 
en los caminos, se ceñirán a las normas establecidas por la Dirección de 
Obras Públicas para esta clase de trabajo, y a lo dispuesto en el artículo 
13 de este Reglamento. : 
Art. 20. Las obras de construcción, reparación Y mejo de los 
caminos cuyo presupuesto sea superior a cinco mil pesos, se llevarán a 
efecto por administración o por contrato en licitación pública. ] 
Art. 21. Las propuestas serán autorizadas y resueltas por el Ministe- 
rio de Industria y Obras Públicas. Sin embargo, cuando el presupuesto de 
las obras sea menor de diez mil pesos, el mismo Ministerio podrá autorizar - 


al Director de Obras Públicas para que pAoR propa Y resuelva sobre. 
ellas E 
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Cuando el presupuesto de las obras sea inferior a cinco mil pesos, la 
Dirección de Obras Públicas podrá autorizar al ingeniero de la provincia 
para que pida propuestas y resuelva sobre ellas de acuerdo con la Junta 
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Comunal o Departamental, según los casos. Una vez aceptada la propues- 
ta, se pedirán los fondos necesarios para el pago de los trabajos. 

Art. 22. En los trabajos por administración, el Ingeniero de la pro- 
vincia podrá hacer por contratos directos con aprobación de la Dirección 
de Obras Públicas y sin licitación pública, secciones de obras o de trabajos 
cuyo valor mo exceda de tres mil pesos en cada contrato. 

3 Art. 23. El dinero que sea necesario anticipar para ejecutar los tra- 
“bajos que el Gobernador ordene hacer a costa de los particulares, en uso 
de las atribucioues que confiere el artículo 15 de la ley, se deducirá de los 
“fondos de conservación de caminos, mientras se hace efectivo su reem- 
“bolso en la forma establecida en dicho artículo. 

E Art, 24. En los presupuestos de construcción, reparación o meiora- 
miento de caminos, que deba presentar la Direeción de Obras Públicas, 
se indicará el gasto anual de conservación de las obras. 


2. Conservación y mejoramiento de caminos 


: Art. 25. Cuando las Juntas Comunales o Departamentales, en uso de 
la facultad que les confiere el número 5.* del artículo 19 de la lei, hiciesen 
presente al Gobierno la necesidad de ejecutar trabajos de reparación en 
“algún camino público, el Gobernador lo comunicará al Ministerio de In- 
—dustria y Obras Públicas a fin de que ordene su ejecución por la Diree- 
rección de Obras Públicas. 
En los casos a que se refiere el artículo 31 de la ley, los trabajos de 
reparación de los desperfectos “accidentales, se harán bajo la dirección del 
ingeniero de la provincia, de acuerdo con la Junta Comunal o con la Co- 
misión o delegado que ésta designe. 

| Art. 26. El Ministerio de Industria y Obras Públicas ordenará ejecu- 
tar las obras de reparación y mejoramiento no comprendidas en el artículo 
precedente, previo informe y presupuesto que presentará la Dirección de 
Obras Públicas. 
63 Art. 27. La conservación de los caminos perseguirá los siguientes 


a) Mantenerlos habilitados al tráfico en condiciones normales; 

-b) Conservar su perfil transversal y longitudinal; 

Cc) Asegurar el libre escurrimiento de las aguas por las cunetas; 

- dl) Uniformar la superficie de la calzada para borrar las huellas; : 

.€ Desaguar las depresiones del camino; y 

f) Rellenar las depresiones con el material mas apropiado posible. 

| Art. 28. Para asegurar la conservación de los taludes en los cortes, se 
harán fosos de coronación o de guarda, siempre que sea necesario. 
Art. 29. En los faldeos de inclinación mavor de treinta por ciento y 
-en la parte exterior de las curvas con radios menores de treinta metros, se 
construirán muros de protección o barandas de material adecuado y de 
altura no inferior a sesenta centímetros. 

Art. 30. La construcción y conservación de las obras que deben eje- 
cutar los particulares en los caminos, deberán someterse a. las normas 
establecidas en los artículos precedentes. 

Art. 31, Cuando un particular o'una empresa industrial necesite ha- 
cer en los caminos públicos obras que exijan su ocupación o rotura, de: 
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berá solicitar permiso del Gobernador respectivo, quien sólo  0drÓ! otor- 

garlo previo informe del ingeniero de la provincia y siempre que el solici- 
ee haya depositado a la orden de este funcionario en la Tesorería Fisc: 
del departamento, la cantidad que se estime necesaria para reponer 4 
camino a su estado primitivo. En todo caso, esta clase de obras o de 
trabajos se ejecutarán sin que haya interrupción o peligro para el tránsit 


3. De las expropiaciones y de las servidumbres de caminos 


Art. 32. La apertura de nuevos camihos y el ensanche o variante de 
los existentes, como, asimismo, la construcción de casas para camineros, 
serán decretados por el Presidente de la República, previo informe de la 
Dirección de Obras Públicas y la Junta Departamental respectiva. e 
| Los planos y demás antecedentes sobre apertura de nuevos caminos 

se depositarán en la sala municipal para conocimiento de los interesados 
por el término de quince días, debiendo, ademas, colocarse un aviso en un 
lugar visible del edificio municipal. A 

Transcurridos quince días deede la colocación del aviso a que se re- 
fiere el inciso anterior, el ingeniero de la provincia elevará los anteceden= 
tes a la Dirección de Obras Públicas para su tramitación. $, 

Art. 33. Los terrenos de propiedad particular o municipal necesarios 
para la construccción y ensanche de los caminos y construcción de casas 
para camineros, serán expropiadas en conformidad a la ley número 3313, 
de 29 de Septiembre de 1917, de acuerdo con los planos y: ae de ex- 
proplaciones que apruebe el Presidente de la República. 8 

Art. 34. íín las exproplaciones correspondientes a los nuevos caminos 
que se ordene abrir, se tomará en cuenta entre las indemnizaciones d 
perjuicios el valor de los cierros del camino, si la Dirección de Obras Pú- 
blicas lo estima necesarios, los que serán hechos por los vecinos colindan- 
tes, conforme a los tipos que indique esa misma oficina. 5 

Art. 35. El terreno que quedare sin utilización por cambio del tr 
zado de un camino, se venderá en pública subasta, por orden del Cober=: 
nador, ante el Notario de Hacienda respectivo. Sin embargo, el dueño de. 
un predio tendrá derecho preferente para adquirir sin subasta, a justa ta 
sación de peritos, la sección del camino que colinde con su propiedad. po 
todos sus costados o para compensarla con el del nuevo trazado en su 
Caso. | 3 


El Gobernador del da de acuerdo con la Jona Comunal) 
y Oy Ed a la Dirección de Obras Públicas, venderá en pública subasta los : 
«terrenos que hayan quedado sin utilización por cambio del trazado. de u 
camino. | 
Antes de fijar los avisos o carteles que anuucian al Público el dl 
condiciones de la subasta, el Gobernador citará al o a los propietarios co- 
lindantes por todos los costados de la sección del camino, a fin de que. 
expresen su determinación de acogerse o nó al derecho de preferencia: 
para adquirir el terreno. que establece el inciso 1.2 de este artículo. | 
El avalúo del terreno, en este caso, se hará por peritos depigundós por: 
el Gobernador del departamento. | 
Art. 36. Los predios rústicos deberes permitir la extracción de tierr 
arena, piedras y demás materiales análogos que fueren necesarios para 1 
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construcción y conservación de los caminos y que existieren dentro de sus 
propiedades. Para determinar el punto de donde deben extraerse estos 


- materiales se oirá al propietario respectivo. 


Quedarán también sometidos a la servidumbre de tránsito para el 
efecto del acarreo de dichos materiales y de lo que puedan existir en el le- 
cho de los ríos. 

Para valorar todos estos materiales y la cuantía de los daños que pu- 
diera causar su extracción y acarreo, se procederá en conformidad a 
los trámites establecidos en la ley número 33183, de 29 de Septiembre de 
1917. 

Quedarán exceptuados de esta disposición los terrenos ocupados por 


edificios y sus dependencias, jardines, huertos, pargues y viñedos. 


El Gobernador hará notificar al propietario con ocho días de antici- 


pación, el punto dentro de su propiedad de donde se va a extraer tierra, 


arena, piedras u otros materiales, y lo citará para que exponga las razones 


que pudiera aducir. Á esta citación podrá concurrir por apoderado o expre- 


sar su Opinión simplemente por escrito. 

Oído el interesado o su representante, el Gobernador resolverá en 
definitiva. 

Si se resistiere a permitir la extracción de los materiales necesarios, se 
hará uso de la fuerza pública. 

El avalúo de los materiales extreidos y la cuantía de los daños que 
pudieran ocasionar su extracción y acarreo, se practicará por una comisión 
de hombres buenos, compuesta del Gobernador, del Ingeniero de la Pro- 
vincia y del Tesorero Municipal respectivo 


TíruLo I!l.—Porrcia DE CAMINOS 
1. Del tránstto 


Art. 37. No se permitirá en los caminos públicos el tránsito de ve- 
hículos de carga o de pasajeros cuyo peso bruto exceda de doce toneladas 
métricas. | 

Siempre que por circustancias extraordinarias haya que hacer transil- 
tar por un camino público, vehículos de mayor peso que el indicado, de- 


berá solicitarse, en cada caso, el permiso necesario del Grobernador, quien 


lo concederá previo informe favorable del ingeniero de la provincia y 
siempre que se adopten las medidas que éste indique por la s seguridad de 
la vía y que se consigne una boleta de fianza para responder de los perjul- 
cios que se puedan ocasionar. 

No será necesario este trámite para las maquinarias destinadas al ser- 
vicio de caminos. 

Art. 38. A partir desde el 1.2 de Enero de 1923 no podrán transitar 


-—porrlos caminos vehículos con llantas de acero, de fierro o de madera, con 


un peso bruto que exceda de ciento cincuenta kilos por cada centímetro 


de ancho de llanta. 


En la zona comprendida desde la provincia de Aconcagua, inclusive, 


- y el límite Sur de la República, el peso bruto máximo de carga será sólo 


el sesenta por ciento del autorizado en el inciso anterior, durante los meses 
comprendidos entre el 1. de Mayo y el 1.2 de Octubre. 
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de A. cuya circulación se Ela A del 1. o de e 
O Estos vehículos deberán llevar indicados en una plancha metálica 


Art: 39. (1) Los vehículos de dos ruedas con tracción animal, mo po 
drán transitar por los caminos públicos desde el 1.2 de Enero de 1% 
arrastrados por más de seis animales; por más de cuatro, desde el Sos 
Enero de 1923; y por más de dos, desde el 1.2 de Enero de 1926. 

Art. 40. Se prohibe el tránsito por los caminos públicos de vehículo 
particulares provistos de llantas con clavos o salientes que puedan sica 
rar las calzadas. Exceptúanse de esta a las cadenas a . 
tes de los automóviles. | 

Art. 41. Ningún vehículo podia quedar ala en 6 caminos 
públicos, “salvo fuerza mayor o caso fortuito, por mas tiempo que el nec 
sario para cambiar o dar descanso a los animales de tiro o proveerse de los 
elementos necesarios para la continuación del viaje. 

Los empleados del servicio de caminos velarán por el estricto compli- 
miento de esta disposición, especialmente en la proximidad de las cantinas 
y almacenes en que se expendan bebidas alcohólicas. ES a 

Art. 42. El estacionamiento del vehículo se hará siempre en + costa- 
do derecho del camino, según la dirección de la marcha, y el conductor 
tomará las medidas necesarias para su inmovilización y para evitar peli- 
gros de accidentes. 

Art. 43, El vehículo que se detenga, lo han situándose únicamente 
en las partes rectas del camino y a cien metros por lo menos del cruce 
mas inmediato. Kn todo caso, deberán observarse las prescripciones del 
artículo anterior. : 
- Sila detención ocurre después de la puesta del sol, se observará 1 ) 
dispuesto en el artículo 45. E 

Art. 44. Ningún vehículo podrá transitar por los caminos blicas a 
una velocidad mayor de cuarenta kilómetros por-hora. En los cruces d 
caminos y en las secciones en que atraviesen poblaciones, la velocidad 
máxima será de veinte kilómetros por hora. | 

Art. 45. Después de la puesta del sol, todo vehículo llevará a lo me- 
nos dos luces encendidas, una delantera de color blanco, y otra de color ro] 
en la parte posterior. Ambas luces irán al costado izquierdo del vehículo. 

Art. 46. Todo vehículo que pueda desarrollar una velocidad mayo 
de quince kilómetros por hora, irá provisto de una bocina o aparato sono- 
ro que anuncie a distancia su aproximación (2). | 

Art. 47. En las inmediaciones de las ciudades cabeceras de provincia 
o de departamento y hasta una distancia de cinco kilómetros, no se pe 
mitirá el tránsito de animales vacunos en piños mayores de doscientas C 
bezas, debiendo ser conducidos, a lo menos, por cuatro arrieros de a caballo. - 

La distancia entre un po y otro no podrá ser menor de doscientos y 
metros. 


(1 Decreto 1606, de 18 de Octubre de 1993, a el piazo. 
(2) Decreto número 169, de 3 de Marzo de 1921, So que se refiere a a cam 
nos y no a calles de población o COMUNA. 
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Para los efectos de este reglamento, en la ciudad de Santiago se con- 


_tarán los cinco kilómetros a partir desde el camino de Cintura o de circun- 


valación, que se indica en los planos levantados para esta ciudad. 

El tránsito de ganado vacuno por los caminos indicados, podrá hacer- 
se a cualquier hora del día o de la noche. 
Art. 48, Las puertas de los cierros de los potreros colindantes con los 
caminos, deberán mantenerse cerredas y abrirse únicamente para las ne- 
cesidades del servicio. 

Dichas puertas deberán abrirse hacia el interior de las propiedades 


colindantes. 


2. De las plantaciones de árboles o cercas en los caminos 'o en los terrenos 


adyacentes 


Art. 49. Las plantaciones de árboles forestales de hoja persistente que- 
dan prohibidas en la faja colindante con los caminos y hasta una distancia 
de quince metros. Las especies forestales de hoja caduca, podrán plantarse 
a distancia de un metro dei camino y de cuatro metros entre planta 3 y 
planta. 

Podrán plantarse árboles frutales de hoja persistente a OS de 


un metro del deslinde con los caminos y de diez metros entre uno y otro. 


La plantacion de árboles de cualquier especie a menos de un metro 


- de los caminos, queda prohibida. 


Art. 50. Prohíbense las plantaciones de zarzamora, tanto en los des- 
liñdes de las propiedades con el camino, como, asimismo, en los terrenos 
adyacentes hasta una distancia de quince metros. 

Art. 51. Fíjase el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de la 


notificación que deberán hacer las Juntas respectivas, para que los parti- 
_culares procedan a efectuar la poda de la zarzamora existente en los des- 


lindes con los caminos, debiendo mantenerla en un alto no superior a dos 
metros con un ancho máximo de cincuenta centímetros y en forma de que 
al exterior se conserve perfectamente marcada la línea del mismo deslinde. 

Art. 52. En los costados de los caminos y dentro de la faja compren- 
dida entre cierro y cierro, podrán plantarse árboles de hojas persistentes, 
marcescentes o caducas, en la parte del territorio de la República conm- 
prendida desde el límite Norte hasta el rív Choapa. Desde el río Choapa 


al Sur, no podrán plantarse árboles de hoja persistente. 


Art. 53. Las Juntas Departamentales se ceñirán, para los efectos de 
la plantación, riego, defensa, tutores, podas, amarras. efes, a las indicacio- 
nes de una cartilla que redactará la Inspección de Bosques de los Servl- 


- —clos Agrícolas, destinadas al personal del servicio de caminos, 


Sin perjuicio de los que se recomienden en dicha cartilla, se plantarán 


-de preferencia en los caminos públicos las siguientes especies: 


Región del Norte (Tacna al río Choapa): 
ln caminos rurales: Pimiento, Algarrobo, Sauce de Castilla y Chañar. 
En las partes de caminos que atravisen poblaciones: Braquiquiton, 


-Aromo de Australia, Magnolio, Jacarandá, Acacia, Acuminata. 


Región Central (Rio Choapa al río Bío-Bío): 
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| En caminos rurales: Alamos o Cro Suizo, Castano de] 
India, Encina Europea, Nogal Negro, Plátano Oriental, Morera, Ac 
Blanca. a 
En las partes de caminos que atraviesen poblaciones: Ginggo, Sót 'a 
Tulipero, Acacia Bola, Melia. ] 
Region Sur (Río Bío-Bío al extremo a | 
En los caminos rurales: Árces, Fresnos, Olmos, Alamos Carolina 
Plateado, Morera. E 
En las partes de caminos que atraviesan poblaciones Sóforas, "los 
Alamo Plateado, Haya. a 
Art. 54. Las plantaciones lineales de árboles de hoja. caduca dent 
de los caminos, deberán ser de una sola especie. Sin embargo, la Direc 
ción de Obras Públicas podrá autorizar las plantaciones de dos. a :8 
siempre que se mezclen en forma regular y ornamental. | 
Estas plantaciones deberán hacerse con árboles de nna misma e: dad 
y los reemplazos con árboles de la misma especie y variedad. 
En las plantaciones lineales públicas, se harán las alineaciones en forme 
tal que el tronco de los árboles, a nivel del suelo, quede a una _distancii 
minima de un metro del arde externo del foso y no menor del seis. mes 
tros entre uno y otro. he 
Art. 59. Los árboles que se o planten en la parte de los caminos. > € 
atraviesen poblaciones, se colocarán a una distancia mínima de dos m 
tros de los edificios. 1 


en los caminos y terrenos cludanies hasta una nad de quince. me 
tros, se observarán las prescripciones del presente reglamento. - 
Art. 57. En los caminos a que se refiere la letra. A q artículo 1 a 


vación de las e 
Art. 59. Se prohibe apoyar sobre. los rulos de los caminos e 
líneas telefónicas, telegráficas o de alumbrado eléctrico, construccione : 
empalizadas de cualquier especie, y amarrar animales en ellos. 
Art. 60. Los que destruyan los árboies, ya sea dañando su cortez: 
qaaido sus o 0) ramaje, serán po con una malta de vel 


de follaje persistente, e que no sean de una altura mayor de 1 
metros, debiendo mantenerlas podadas al exterior en forma de conser 
perfectamente o la línea de deslinde con el camino. 


las, deberán suministrar los ¿rboles destinados a las pinnlaciones en ho 
caminos. a 
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3. De los pos para ocupar los caminos con vías férreas 


Art. 63. La concesión de permisos para ocupar los caminos con vías 
férreas, se sujetará a las condiciones que indican los artículos siguientes: | 
] Art. 64. No se concederán permisos para la instalación de vías fé 
)rreas en caminos que tengan menos de doce metros de ancho de cierro a 
cierro, o en aquellos en que el ancho destinado al tránsito se reduzca a me- 
- nos de ocho metros. 

- Art. 65. lón todas las concesiones o permisos que se otorguen para 
instalar una vía férrea en un camino público, el os eo deberá 
ceñirse a las siguientes condiciones: 

" a) Adoptar las medidas necesarias para que la línea férrea no estorbe 
las comunicaciones públicas ni el acceso a las poblaciones vecinas; 

j b) Establecer en los puntos en que sea necesario, obras adecuadas 
para asegurar la comunicación entre el camino y las propiedades vecinas. 
La Dirección de Obras Públicas fijará las medidas y normas del caso; 

a ec) Establecer en los puntos peligrosos, cierros, "señales u otros medios 
de seguridad que la autoridad juzgue adecuados como garantía para el 
tránsito; 

d) Construír los fosos, alcantarillas y demas obras necesarias para no 
entorpecer el curso de las aguas de regadío y facilitar el escurrimiento de 
las aguas provenientes de las lluvias o de filtraciones; y 

S e) Adoptar durante la construcción, medidas adecuadas para mante- 
“ner la continuidad y seguridad del tráfico público, evitar que las zanjas 
queden abiertas después de la puesta del sol, y hacer alumbrar y cuidar 
- durante la noche los puntos peligrosos, como ser zanjas, depósitos de ma- 
— terlales, etc. 
z Art. 66. En los casos de cruces de vías férreas con un camino público 
el concesionario de aquellas deberá pavimentar y conservar a su costo la 
- entre-vía y tres metros a cada lado, con adoquín de piedra u otro material 
equivalente, en todo el largo del cruce. 

Art. 6/. Las vías férreas llevarán la: misma pendiente longitudinal 
del camino, sin alterar su perfil transversal. Si, en caso determinado y por 
razones de construcción, fuere necesario alterar las pendientes del camino, 
deberá el concesionario hacer a sucosta los trabajos necesarios para dejarlo 
.al mismo nivel de la vía férrea. 
| Art. 68. El concesionario restablecerá el pavimento que fuere nece- 
sario para la instalación del ferrocarril, en las condiciones estipuladas en 
el decreto de concesión. A falta de estipulación expresa sobre el particular, 
“se entenderá que no podrá quedar en condiciones inferiores al pavimento 
existente al tiempo de efectuarse el trabajo. K 
3 Art. 69. Durante el plazo de la concesión, el concesionario estará 

obligado a mantener en buen estado la faja de vía pública ocupada por el 
ferrocarril. Esta faja comprenderá los entre rieles y entre-vías, mas dos 
fajas a lo largo de los rieles, de cincuenta centímetros de ancho cada una, 

salvo en las partes en que la distancia entre riel y el borde de la vereda 
vecina no alcance a un metro, en cuyo caso el mantenimiento de toda esta 
faja correrá de cuenta del concesionario. 
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: | e 
Art. 70. Las empresas que construyan Frmocania cobarde u 
mino público, quedarán obligadas, cuando el Gobernador lo ordene, a efe 
tuar gratuitamente el trasporte del ripio y de los demás materiales. que 
requieran para las reparaciones del camino en toda la extensión de la lí 
Art. 11. En los reglamentos especiales que dicten las Municipalidad 
en uso de sus atribuciones, se observarán las normas fijadas en el present 
reglamento, debiendo ponerse dichos reglamentos en conocimiento 
Gobierno. | 


4. De las aguas 


| Art. 72. Se Lsiibo conducir aguas de particulares dentro del a di 
- de los caminos públicos, siguiendo su dirección u ocupar con ellas a 
cunetas o fosos de desagie. E 
Las aguas lluvias u otras procedentes de los terrenos vecinos o qu 8 
lleven para riegos, sólo podrán pasar por los caminos y sus fosos en 
extención indispensable para poderlos atravesar, dada la topografía o cc 
figuración del terreno, y deberán cruzarlos en acueductos y bajo de puen 
tes o en otras obras de arte apropiadas para conducirlas, construídos de: 
materiales sólidos con arreglo a las normas fijadas en los artículos 19 Ñ 1 
de este o 8 
Las obras que sean necesarias para la seguridad de los caminos y su 
conservación, serán costeadas y ejecutadas por los dueños de las mism 
aguas, en conformidad a las exijencias que formule la Dirección de Obr 
Públicas, prévio informe del Ie ebScrO de la Dr PRA o de quien hag 
sus Veces. aa 
Art. 13. Las obras de arte se harán de material permanente; e 
menos de cinco metros de luz tendrán una longitud igual al ancho de 
calzada. 
Art. 74. Para ejecutar alguna de las obras de que tratan los artícul 
anteriores, deberá solicitarse del Gobernador el permiso necesario, aco: 
pañándose para este efecto un plano o cróquis de la obra proyectada. — 
Art. 15. Antes de entregarse al servicio público toda obra de arte: 
construida por particulares, deberá ser recibida por el Ingeniero de la pro- 
vincia o quien haga sus veces. Ss 
Art. 716. Los dueños de canales existentes que atraviesen camin 
deberán ejecutar las obras de arte que determine el Gobernador de. acue 
do con la Junta Departamental. de 
Las mismas autoridades determinarán también las obras que los. due 
ños de canales existentes que atraviesen los caminos o corran dentro de 
faja o cerca de ellos, deberán o para la o y conservaci 
de e cs | : 


o a da a terminar lbs bos plazo que no on e 
der de dos años y e se Contar desde la fecha de la noo 


«e E 
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por la Junta Departamental, previo aviso que se dará al interesado con 
cinco días de anticipación. 

4 La cuenta de los gastos que las obras originen, aprobada por la Junta 
3 Departamental, servirá de título ejecutivo para su cobro. 

>. El juicio se tramitará ante el Juzgado de Letras, cualquiera que sea 
su cuantía. 4 
, Art. 17. En los canales existentes dentro de los trazados de los cami- 
OS públicos, no podrán ejecutarse en adelante otras obras que las de mera 
conservación. 

Las obras de profundización o ensanche de dichos canales sólo podrán 
ejecutarse com permiso especial del Gobernador, de acuerdo con la Junta 
- Departamental, siempre que no pongan en peligro la seguridad de los 
caminos y que las obras no se realicen hacia el centro de los mismos. 

A La disposición del inciso anterior se aplicará también a los canales 
próximos a los caminos, aunque no ocupen su trazado, y a los que crucen 
- ún camino público. 

Para considerar la proximidad de un canal a un camino, se tomará 
[en cuenta principalmente el nivel a que corre con relación al camino o a 
"e a posibil idad de que sus aguas 0 derrumbes puedan causar perjuicios 


El propietario de un canal que quiera efectuar alguno de los trabajos 
que indican los incisos primero i segundo del presente artículo, deberá 
solicitar el permiso correspondiente del Gobernador, quien, oído el Inge- 
E niero de la provincia y de acuerdo con la Junta Departamental, lo acorda- 
rá o denegará. 

4 Art. 18. El Gobernador obligará a cerrar la boca-toma de todos los 
canales durante el invierno. 

; El mismú funcionario, previo informe del Ingeniero de la provincia, 
dentro de la segunda quincena del mes de Marzo de cada año, fijará las 
fechas dentro de las cuales deberán los dueños de canales dar cumplimien- 
to a la disposición del inciso anterior. 

7% Art. 79. Los propietarios de los canales que por razones especiales y 
muy fundadas o por estar afectos a un servicio permanente, pretendan 
mantenerlos abiertos todo el año, deberán solicitar permiso de la autori- 
dad y dotarlos de compuertas de fierro en su boca-toma, para los efectos 
de dar seguridad completa a los caminos y predios sirvientes. 

E Art. S0. Autorizado el propietario en la forma antedicna, deberá 
k ¿mantener a su costa, durante la época de las creces, un o encar- 


Miento en que esté ubicada la Add toma, pio para ello, si ber 

necesario, el auxilio de la fuerza pública, y sin perjuicio de la responsabi- 

lidad que pueda afectar al propietario negligente por los perjuicios que 
cauce el canal desbordado. 

2 El cobro de la indemnización de estos perjuicios y de los gastos que 
haya ocasionado el cerramiento de las tomas, se hará efectivo en la forma 
dispuesta en el artículo 15 de la ley. 


[52] 
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Art. 81. Los propietarios de los canales responderán de és perjuic 0 
que las aguas ocasionen en el camino, sin perjuicio de la multa que les 
corresponda por el hecho de inundarlo, aplicada de acuerdo con e 
tículo 34 de la ley. 

Jl Gobernador, de acuerdo con la Junta Departa al y previ 
informe del ingeniero de la Provincia, fijará - el monto de los perjuicio 
que las aguas hayan ocasionado en un camino, y el propietario respons 
ble deberá abonarlo depositando para este efecto en la. Tesorería Fis 
del departamento y a la orden del Gobernador, la suma correspondien | 

El Gobernador ordenará hacer las reparaciones necesarias con Ca 
a estos fondos. : 

Cuando sea necesario acudir al cobro judicial y mien ua las í 
mitación, el Grobernador podrá solicitar los fondos necesarios de log de 
nados a conservación de caminos del departamento. ) | 

Art. 82. Se prohibe a los particulares ocupar, obstruir o desviar los 
caminos públicos, como asimismo extraer tierras, derramar aguas, depos e 
tar materiales o desmontes y, en general, hacer obra alguna en ellos. | 

Art. 83. Las aguas provenientes de las lluvias o filtraciones que se 
recogen en los fosos de los caminos, a su salida a los prenda Y 
CINOS. | : 
Para dar salida a esas aguas se oirá al propietario del bedia a quien 
hubiere de imponerse la servidumbre de recibirlas, cuidando de que dich 
salida sea la mas adecuada a la topografía del terreno. : 
| Previo informe de! ingeniero de la provincia, el Goberides pond 
en conocimiento del propietario del predio sirviente el punto preciso dond 
deben recibirse las aguas, y lo citará a fin de que exponga las razones q 
adujere sobre el particular. El propietario podrá hacerse representar: pa 
apoderado o contestar por escrito a esta citación. 

Oido el interesado o su representante o en vista de lo que aquel hu 
blere expuesto por escrito, el Gobernador resolverá en definitiva. 


TrruLo 1V.— ADMINISTRACIÓN 


1. Del Gobernador 


ADOS Sd MOE responde al Gobernador sancionar todas las infracel 
a la ley y al presente reglamento. | 
Art. 85. Cuando el Gobernador ordene la ejecución de alguna. 
por cuenta de los particulares, en los casos autorizados por la ley, deberá. 
proceder con el acuerdo de la Junta Departamental. 
Las medidas así acordadas, se caomplirán no obstante cualquiera. € 
clamación que contra ellas se interpusiere. da 
Las reclamaciones se deducirán ante el Tod de Las denire 
término de dies díaz, y se tramitarán breve y sumariamente sa E € 
clamante y el Ministerio Público. | A 
Art. 86. El Gobernador hará notificar por en el decreta que a 
ordenando cumplir las medidas acordadas por la Junta Departamental 
fijará el plazo prudencial en que deben ejecutarse los beIon. E 
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Sillas obras no se hicieren dentro del término señalado, el Goberna- 
dor ordenará hacerlas a costa del deudor en conformidad a un presupuesto 
aprobado por la misma Junta, a aviso que se dará al interesado. 

La cuenta de los gastos que las obras originen, aprobada por la Junta 
- Departamental, servirá de título ejecutivo para su cobro. 

El juicio se tramitará ante el Juzgado de Letras, cualquiera que sea 
su cuantía. | 

Art. 87. Si por destrucción u obstrucción motivada por fuerza mayor 
caso fortuito u otra causa, se interrumpiere el tránsito en un camino, el 
Gobernador, previo acuerdo de la Junta Departamental, podrá, para el 
solo efecto de restablecer el tráfico, autorizar el uso de los terrenos colin- 
dantes que fueren necesarios o el de los caminos particulares vecinos. 

: Se exceptúan de esta disposición los terrenos ocupados por edificios 
y sus dependencias, jardines, parques, huertos o viñedos. 

3 Esta medida no podrá decretarse por mae de treinta días, pero si el 
mal estado del camino y su reparación impusieren un mayor plazo para 
su arreglo, podrá el Presidente de la República autorizar a la Junta De- 
 partamental para que prorrogue el término señalado por un plazo que no 
exceda de tres meses. 

Para la avaluación de los daños que se causaren a los dueños con la 
ocupación' se procederá en conformidad a los trámites prescritos en la ley 
número 3313, de 20 de Septiembre de 1917. 

El Gobernador, de acuerdo con la Junta Departamental y previo in- 
forme del Ingeniero de la provincia, hará notificar al dueño u ocupante 
del predio afectado con esta medida a fin de que permita el uso de los 
- terrenos colindantes. 

y Eu cuanto a la avaluación de los daños que se causaren a los dueños 
del terreno, se harán en la forma indicada por la ley. 


as 
o 


FEA 


a) 


a 
AO 


y 
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2 —De las Juntas Comunales 


| Art. 88. En cada Comuna, una Junta compuesta de cinco personas, 
Eo, elegidos por la Municipalidad y tres por los diez mayores contribu- 
- yentes de la nómina formada para “el cobro de la contribución de haberes, 
en ambos casos por voto acumulativo, tendrá en la direccion de los cami- 
nos de su territorio las atribuciones que le confieren la ley y el presente 
Reglamento. 

Los dos miembros de designación municipal serán elegidos, por voto 
acumulativo, en los dos meses siguientes a la fecha de la renovación de la 
Municipalidad, debiendo comunicarse el nombramiento a las personas 

Mibsienadas y al Gobernador. 

y Art. 89. Si después de elegidos los miembros de la Junta llegare al- 
guno a faltar por muerte, renuncia u otra causa cualquiera, se procederá 
4,0 elegir reemplazante en la misma forma en que fué elegido y por el tiem- 
po que reste al que faltare. 

pa Art. 90. Los miembros de la Junta cuyo período haya terminado, 
continuarán desempeñando sus funciones hasta que se designen los reem- 
plazantes. 

; Art. 91. Los diez mayores contribuyentes que figuren en el Rol de 
Avalúos, elegirán los tres miembros restantes de la Junta Comunal. 
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Para los efectos del inciso anterior, se considerarán excluídos de 

lista E ores contribuyentes: Y 
1) Los menores de veintiún años, 

-2) Los que pagan patentes por el expendio de bebidas cobol 
por cafées y fondas, carnicerías, casas de prendas o montes de pieda 
establecimientos de juego de palitroques, de pistola y de billares y reñid 
ros de gallos o cualquiera otra clase de establecimiento de diversión. 

3) Los que no havan pagado las contribuciones de haberes y de p 
tentes profesionales desde el 1.0 de Enero hasta el 31 de Diciembre d 
año anterior a aquel en que se forme la lista y los que no hayan pagad 
patente industrial durante los tres años anteriores 0 patente de minas e. 
rante los cinco años anteriores. 

El Gobernador del departamento a del Tesorero Municipal 
lista de los mayores contribuyentes de la Comuna con indicación de 1 
exclusiones que este artículo establece. = | 

Art. 92. El Gobernador citará a los diez mayores contribuyentes hábi- 
les de la Comuna respectiva a fin de que procedan a designar los tr 
miembros de la Junta Comunal. 

Art. 93. Los mayores contribuyentes podrán concurrir personalmente Ñ. 
o por representante con poder extendido ante Notario u Oficial del Regis- 
tro Civil. | 
Art. 94. El quorum para funcionar será de seis contribuyentes a lo * 
menos. El nombramiento se hará por voto acumulativo. Se levantará acta 
de lo obrado, la que se remitirá por carta certificada, conjuntamente con 
los poderes presentados, al Gobernador del departamento. | 

Art. 95. Designados los miembros de la Junta Comunal, procederá 
¿esta a constituirse, para cuyo efecto el Grobernador los citará a una reunión * 
que tendrá lugar en la Alcaldía de cada Comuna. a 

Art. 96. Los miembros de las Juntas Comunales elegidos por los. ma- 
yores contribuyentes, durarán en sus funciones ¡por todo el tiempo que 
estuviere en vijencia la lista formada para la contribución de haberes, con 
arreglo a la ley número 3 391, de 13 de Abril de 1916. 8 

Los miembros de las Juntas Comunales designados por las Mii 
palidades durarán en sus funciones el mismo período de tiempo que ést 

Art. 97. Constituída la Junta Comunal, procederá a nombrar p 
voto acumulativo un presidente y un secretario, correspondiendo el cargo 
de presidente al que hubiere obtenido la mas alta mayoría y de secretario. 
al que hubiere obtenido la segunda.  - 

Art. 98. Toca al presidente de la Junta comunicar por eserito $ 
constitución al Gobernador, al Primer Alcalde y al Ingeniero de la -pro-' 
vincia, o a quien haga sus veces, y citar a sus miembros a las reunjone 
que se acuerde celebrar. ; 

Art. 99. La Junta llevará un libro de actas en que se consignen as 
acuerdos y fijará los días y horas en que celebrará sus sesiones, debiendo 
comunicar esto último al Primer Alcalde y al Ingeniero de la provincia. 

Art. 100. Las reuniones tendrán lugar con los que asistan y los acue 
dos que se adopten se tomarán por mayoría absoluta de votos; en caso 
empate se resolverán por sorteo. : 

Art. 101. La Junta Comunal hará el nombramiento de su rospeet 
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delegado ante la Junta Departamental, nombramiento que deberá comu- 


. -nicarse por escrito al Grobernador del departamento. 


Art. 102. Si por muerte, renuncia u otra causa, cesare en sus funcio- 
nes el delegado de una Junta Comunal, se procederá a la designación del 


- reemplazante en la forma establecida. 


Art. 103. La Junta Comunal podrá poner término a las funciones del 
delegado ante la Junta Departamental por acuerdo de cuatro de sus miem- 
bros a lo ménos, tomado en sesión especial, previa citación hecha con ocko 
días de anticipación. 

Art. 104, La Junta Comunal tendrá las siguientes atribuciones: 

1.2 Determinar los caminos que deban hacerse o repararse en la co- 
muna, indicando el orden de ro en que deban efectuarse los tra- 
bajos; 

2.2 Distribuir el monto de la suma que deba aplicarse a cada obra, 
indicando si los trabajos*por ejecutar deben ser de caracter definitivo, de 
conservación o de habilitación. 

La Junta Comunal distribuirá: 

a) El medio por mil del valor de tasación de los predios urbanos y 
rurales, que pagarán anualmente los propietarios de dichos predios, he- 
chas las deducciones del diez por ciento para adquisición de maquinarias, 
herramientas y materiales para la ejecución y conservación de caminos; y 
el cinco por ciento para atender el pago del personal auxiliar de emplea- 
dos que exija la ejecución y vigilancia de los trabajos de caminos; y 

b) Las cantidades que proporcionen voluntariamente las Municipali- 
dades o los particulares para el servicio de caminos, junto con una suma 
Igual al doble de las erogaciones, con que contribuirá el Fisco. 

3.2 Vigilar la inversión de los recursos a que se refiere el número 
anterior, y la forma en que se empleen en los trabajos de construcción, 
reparación y conservación de los caminos, y visar, por medio de uno de 
sus miembros, las planillas de pago, las que no podrán ser cubiertas sin 


su visto- US 


Para fiscalizar la inversión de los recursos y la forma en 1 Que éstos se 
empleen, la Junta designará uno o mas de sus miembros, o delegará estas 
funciones en uno o mas vecinos, comunicando la designación al ingeniero 
de la provincia o quien haga sus veces. 

En los días de pago que fije el ingeniero de la provincia, los miem- 
bros de la Junta o sus delegados se constituirán en el lugar de la obra. S1 
no concurriere ningún miembro procederá a hacerlos, comunicando este 


hecho, por escrito, a la Junta Comunal; 


4.2 Dar cuenta al Gobernador de las deficiencias e irregularidades 
que advirtiere en la ejecución de los trabajos sujetos a su vigilancia o en 
la inversión de las sumas de dinero que éstos impusieren; 

9.2 Velar por la permanente conservación de los caminos, represen- 
tando a la autoridad correspondiente la inmediata necesidad de la ejecu- 
ción de los trabajos que su estado reclamare, debiendo ésta atender el pe- 
- dido siempre que hubiere fondos disponibles. 

Para este efecto, la Junta Comunal deberá dirigirse al Gobernador 
en demanda de la ejecución de las obras a que se refiere este 1úmero; 

6. Denunciar al Gobernador las infracciones a la ley y al presente 


reglamento y las interrupciones que sufriere el tránsito en un camino por 
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fuerza mayor o caso fortuito, para que ese funcionario. decreto las. medi 
das de represión o corrección que correspondan; | A 
7.2 Representar al Gobierno los abusos que, en el ejercicio. de E 
funciones, cometiere la autoridad administrativa, o las omisiones en on 
en el cumplimiento de sus deberes, incurriere; 
8.2 Adoptar las resoluciones que recabare el Gobanids en los casa 
señalados en el artículo 16 de la ley; E 
9.2 Nombrar un delegado ante la Junta Departamental. : 
Art. 105. En las comunas de capitales de provincia en que haya part 
urbana y parte rural, las Juntas Comunales que correspondan a la parte * 
urbana deberán entregar lo que perciban en la parte urbana a la Munici 
palidad respectiva, para que esta lo invierta en pavimentación de calles, 
debiendo poner a la disposición de las Juntas un duplicado de las cuca 
que rinda, en el plazo de un año, después de entregado los fondos. 
Art, 106. La Junta Comunal deberá poner én conocimiento del Mi- 
nisterio de Industria y Obras Públicas, por intermedio de la Dirección de 
Obras Públicas (Inspección General de Caminos), y del Gobernador, antes 
del primero de Mayo de cada año, el presupuesto de distribución de 
fondos. Ñl 
$1, trascurrido este plazo, la Junta Comunal no diere complimienk 
lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobernador dará cuenta a la Dire 
ción de Obras Públicas a fin de que haga la distritución en conformida: 
al reglamento, debiendo remitirla al Ministerio y a la Junta Departarm 
tal antes del primero de Junio. 
Art. 107. La Junta Comunal, al determinar los caminos que hay 
de repararse y distribuir las sumas destinadas a cada obra, dará preferer 
cla a los caminos cuyo tráfico sea mas “intenso y que presten mayores 
servicios a los habitantes de Ja comuna. 
Art. 108. Es deber primordial de las Juntas Comunales, velar por | 
permanente conservación de los caminos. | 
Para esté efecto, la Dirección de Obras Públicas, una vez aproba ) 
el presupuesto de cada Junta Comunal, pondrá a su disposición el cine 
por ciento de dicho presupuesto para que atienda o los desperfectos ace 
dentales que ocurran en los caminos de la comuna. 
La Junta Comunal rendirá cuenta documentada de la inversión de. 
estos fondo, en la forma exigida por el Tribunal de Cuentas. 


eE De las Juntas Departamentales 


Art. 109. En cada departamento habrá una Junta compuesta del Gi 
bernador, que la presidirá, del ingeniero de la Provincia, y de un delega 
designado por cada Junta Comunal. Donde no hubiere ingeniero de la P 
vincia, formará parte de la ata un ingeniero nombrado por el Eresigl 
te de la República. | ] 

El ingeniero de la provincia, o el que haga sus veces, foral pa 
de todas las Juntas Departamentales de la provincia. a 

El ingeniero podrá hacerse representar en las reuniones de la Ju 
por el caminero mayor u otro empieado del servicio de caminos. En esto 
casos, el ió no tendrá derecho Nvo LO aa de. 
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A 110. Designados por las Juntas Comunales los respectivos dele- 


gados, el Gobernador, dentro de los quince días siguientes citará a los 
 ppiembros de la Junta con el objeto de constituirse. 


Las reuniones de la Junta tendrán lugar en el edificio de la Goberna- 


ción por citación del Gobernador o a pedido de tres de sus miembros; ce- 


lebrará sesión con los que asistan, y los acuerdos se tomarán por mayoría 
absoluta de votos. En caso de empate, decidirá el presidente. 

Los acuerdos de la Junta se consignarán en un libro de actas que de- 
berán llevar estas corporaciones. 

Si pasados treinta días a partir de la fecha fijada por el Gobernador 
del Departamento en conformidad al artículo 92, para que los mayores 


-- contribuyentes procedan a elegir los miembros que les corresponde de la 


Junta Comunal, esta no se hubiere constituido o no hubiere comunicado 
al Gobernador la designación del Delegado respectivo ante la Junta Depar- 
tamental, en conformidad a lo establecido por el artículo 101 del Regla- 
mento, la Junta Departamental podrá constituirse sin la concurrencia del 
o de los Delegados de las Juntas Comunales remisas, y únicamente con 


los miembros que asistan. Los Delegados que se designen posteriormente 
entrarán a formar parte de la Junta en cuanto se haya comunicado al Go- 


bernador su designación. 

Art. 111. Los delegados de las Juntas Comunales durarán tres años 
en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

Cada delegado sólo podrá representar a una Junta Comunal. Si la de- 
signación se hubiere hecho por mas de una Junta, deberá optar por alguna 
de ellas. 

Art. 112. Serán atribuciones de las Juntas Departamentales: 

1.2 Determinar qué caminos deben repararse o ejecutarse con suje- 


ción al plan general que apruebe el Presidente de la República, indicando 


el orden de precedencia en que deban efectuarse los trabajos; 


2.2 Fijar el monto de las sumas que, en conformidad al presupuesto 
que se forme, deba aplicarse a cada obra, distribuyendo los siguientes re- 


--CUTEOS. 


a) El medio por mil sobre el valor de tasación de los predios urbanos 


y rurales, con que contribuirá anualmente al Fisco; 


de 


, e? al 
LA, 
$ 


b) El uno por mil del valor de tasación de los predios ubicados en 
sus respectivas comunas, con que contribuirán cada año las Municipali- 
dades; 


c) El impuesto de patentes de minas que perciben las Municipalida- 


des, en la parte que debe destinarse al ramo de caminos, con arreglo a las 
disposiciones de' la ley número 1708, de 10 de Noviembre de 1904; y 


d) Las multas impuestas a los infractores de la ley y del presente 
reglamento. 

3.2 Consultar anualmente las cantidades que la Dirección de Obras 
Públicas estime necesarias para la conservación de los caminos definitivos 


que ejecute. 


| 4.2 Consultar un diez por ciento de su presupuesto para gastos 1m- 
previstos, que se invertirán por la Dirección de Obras Públicas de acuerdo 


con la Junta. 


5.2 Tendrá, ado , respecto de los caminos que deban repararse O 


OS 
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ejecutarse con sujeción al plan general que dicte el Presidente de la. 
blica, las siguientes atribuciones: a 
a) Vigilar la inversión de los recursos a que se Conan las letras a 
b), c) y d) del número 2. de este artículo, y la forma en que se empleen er 
los trabajos de construcción, reparación y conservación; ds 
hb) Dar cuenta al Gobernador de las deficiencias e irregularidades | q 
advirtiere en la ejecución de los trabajos sujetosa su vigilancia o en la 
versión de las sumas de dinero que éstos ¡mpusleren; ; 
c) Velar por su permanente conservación, representando. al Gobierr o 

la necesidad de la o de los trabajos que su estado e q ] 


Y CASO al para que ese o decrete dd edad de repres 
o corrección que' Do a 


Gober Ador en euanto se o q 
a) A las obras que deben ejecutarse en los canales actualmente exi Es 
tentes y que carezcan de las indicadas en el inciso 2. del artículo 4.0 de la 
ley, para atravesar los caminos 
NY Alas obras de A otandiación o ensanche que deseen hacer los pro 
pietarios de los canales actualmente existentes dentro del bazade de. ] 
caminos, de los próximos a ellos y de los que los crucen; | 
c) A las obras que para seguridad de los caminos deban ejecutarse en 
los canales a que se refieren las letras a) y bh) de este número; : 
d)- A autorizar el uso de los terrenos colindantes que fueren necesari 
y el de los caminos particulares vecinos, para restablecer el tránsito que 
interrumpiere por destrucción u obstrucción motivada por fuerza aj 
caso fortuito u otra causa; v 
e) A la declaración de utilidad pública de los terrenos de bre piedad 
particular o municipal necesarios para la construcción y ensanche de lo 
caminos y construcción de casas para camineros. | 
Art. 113. Los fondos disponibles, deducidas las cantidades de que 
trata el artículo anterior, los distribuirá la Junta, determinando el mon 
de lo que se invertirá en cada camino, con indicación de si los traba] 
por ejecutar deben ser de carácter definitivo, de conservación o de habili- 
tación. ! 
Esta distribución de fondos deberá hacerla con sujeción a e: siguio 
tes disposiciones: E 
a) El medio por mil sobre el valor de tasación de los bd urbanos 
y rurales con que contribuirá anualmente el Fisco; y las multas impuesta 
a los infractores a la ley y al preserte reglamento, para la co 
reparacion de los: caminos del departamento respectivo; 


en sus ed oclndd comunas, con que contribuirán cada año las y Mos 
lidades, para invertirlo en los caminos de la comuna en que se bn 
el impuesto. | ) 

Sin embargo, en las comunas de pdall de provincia en que h , 
parte po y parte il la Junta Departamental a o pas 


de las comunas rurales del departamento 0 POE eutregar alguna parte ( 
A0 Md 


y 
K 
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este OC UERA a la Municipalidad de la capital para pavimentación de 
calles en la forma y proporción que estime conveniente; y 

c) Las rentas que correspondan al impuesto de patentes mineras per- 
-— cibidas por las Municipalidades en conformidad a la ley número 1 708, de 
10 de Noviembre de 1904, se invertirán de preferencia en los caminos de 
interés general de la región en que estén ubicadas en las minas. 

Art. 114. La Junta Departamental pondrá en conocimiento del Mi- 
nisterio de Industria y Obras Públicas, por intermedio de la Dirección de 
Obras Públicas (Inspección General de Caminos), antes del 1.2 de Julio de 
cada año, el presupuesto de distribución de fondos. 

S1, trascurrido este plazo la Junta no diere cumplimiento a la dispo- 
sición del inciso anterior, el ingeniero de la provincia o quien haga sus 
veces, comunicará el hecho a la Dirección de Obras Públicas, a fin de que 
haga la distribución en conformidad al reglamento y 1ecabe su aprobación 
del Ministerio de Industria y Obras Públicas 

Art. 115. La Junta Departamental, al determinar qué caminos deben 
repararse y al fijar las sumas que han de invertirse en cada obra, tomará 
muy en cuenta los acuerdos de las Juntas Comunales del departamento y 
deberá dar preferencia a los caminos cuyo tráfico sea mas intenso y que 
presten mayores servicios a los habitantes del departamento. 

Art. 116. La Junta Departamental procurará coordinar y armonizar 
los trabajos y esfuerzos de las Juntas Comunales del departamento, a fin 
de que los recursos se inviertan de preferencia en la conservación y repara: 
ción de los principales caminos del departamento, persiguiendo el propó- 
sito de que haya unidad de acción entre ellas. 

] Con este objeto la Junta Departamental formará, sobre la base de un 
3 estudio del ingeniero-de la Provincia, un plan de trabajos para cada año, 
atendiendo a las conveniencias generales de la vitalidad del departamento, 
y recomendará su adopción a las respectivas Juntas Comunales. 


me 


A A 


4. Del Ingemero de la Provincia 


- Art. 117. Además de las atribuciones y obligaciones que la ley y el 
presente Reglamento señalan al ingeniero de la Provincia, corresponde a 
este empleado: | 

a) Nombrar y remover a los guarda-caminos, mayordomos o cabos 
de cuadrillas ocupados en los trabajos de reparación y conservación de ca- 
minos; y 

hb; Contratar los empleados y operarios a jornal cuya remuneración 
no exceda de doscientos pesos en el mes, y organizar las cuadrillas de ca- 
_minerss, ciñéndose a las instrucciones que le imparta en cada caso la Di- 
rección de Obras Públicas. | 
0 Art. 118. Los trabajos de reparación y conservación de caminos es- 
“tarán a cargo inmediato del ingeniero de la Provincia, sin perjuicio de las 
atribuciones que los artículos 19 y 21 de la ley confieren a las Juntas Co- 
munales y Departamentales. 


de 


HS 
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Del personal auxiliar EOS E 


Art. 119. El personal auxiliar que sé contrate para sl servicio de ca- 
minos de acuerdo con el artículo 32 de la ley, será nombrado por el Presi- 
dente de la República a propuesta de la Dirección de Obras Públicas. 

Art. 120. Para desempeñar cargo de 1 Ingeniero en el personal auxi- E 
liar, el interesado deberá estar en posesión del título profesional | corres- SN 
pondiente. a ¿ 

Para los puestos de conductores de puentes, camineros mayores e e a 
pectores de obras, se exigirá el título de «Conductor de Obras». En caso 
de no presentarse interesados que posean este título, se requerirá una prue- 
ba de competencia rendida en la forma indicada en el Re de la 
Dirección de Obras Públicas. A 

Art. 121. No podrá desigvarse a ninguna persona para ocupar cargos | 
en el personal auxiliar de caminos, sin que acredite préviamente haber 
dado cumplimiento a la Ley de Reclutas y Reemplazos. 1 

Art. 122. Todo empleado que, por razón de sus funciones, maneje 
fondos del servicio de caminos, deberá rendir fianza en conformidad alo US 
dispuesto en el decreto de 11 de Junio de 1910, : 


AS 


TíruLo V.—Dn LAS RENTAS Y SU INVERSIÓN 


Art. 123. Las rentas para el servicio de caminos se formarán: 000 

a) Con una contribución anual de un medio por mil sobre el valor de 
tasación de los predios urbanos o rurales, efectuada en conformidad a la 
ley número 3 091, de Abril de 1916, que pagarán. los propietarios de dichos 
predios. 
Se exceptúan de esta e oUrón los predios que estuvieren gravados 

con una contribución especial de pavimentación; 
b) Con una suma equivalente al medio por mil sobre el valor de ie 
sación de ¿os predios urbanos y rurales de acuerdo con las dd de 
la ley citada, con que contribuirá anualmente el Fisco; 
c) Con las sumas con que contribuirán cada año las Municipalidades 

y cuyo monto será igual al uno por mil del valor de tasación de los pre- 
dios ubicados en sus respectivas comunas, tasación practicada de acuerdo: : 
con lo dispuesto en la ley a que se ha hecho referencia; dl 
d) Con el impuesto de patentes de minas que perciben las' Municipa: | 
lidades, en la parte que debe destinarse al ramo de caminos, con arreglo a 
las disposiciones de la ley número 1 708, de 10 de Noviembre de 1904; 
e) Con las multas impuestas a los infractores de la ley y del presente 
reglamento; | 
J) Con las cantidades especiales que la ley de presupuestos de la N 
ción consigne para apertura y conservación de caminos y vías fluviales, 
adquisición de herramientas, o y materiales para los trabajos 
de caminos; 
-9) Con las cantidades extraordinarias que la misma ley de presupues- 

toz consulte para la construcción y conservación de puentes carreteros; y 
hh) Con las cantidades que proporcioner voluntariamente las Municl- 
palidades o los particulares para el servicio de caminos. 
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de En los casos del inciso anterior, el Fisco contribuirá con una suma 
— ¡gual al doble de las erogaciones municipales o particulares. | 
E Art. 124. (1) Los dueños de inmuebles pagarán anualmente en las 
 Tesorerías Fiscales del departamento respectivo, i en las fechas indicadas 
, en la ley número 3 091, de 13 de Abril de 1916, la cantidad correspon- 
diente al dos por mil del valor de tasación de los inmuebles, cantidad que 
se distribuirá en la siguiente forma: medio por mil por la contribución que 
los vecinos deben pagar en conformidad a la letra a) del artículo 123; uno 
2 por ail por la contribución que debe pagar la Municipalidad, y medio por 
mil por la cuota que le corresponde al Fisco. 

En caso no haberse autorizado el cobro de la contribución adicional 
fiscal, los pagos a que se refiere el inciso anterior, serán sólo de uno y me- 
dio por mil. 

Las cantidades entregadas por los particulares y que correspondan al 
pago que deben efectuar el Fisco y la Municipalidad, servirán de abono a 
los dueños de los predios para el pago de la contribución de haberes que 
2 deben hacer a la Municipalidad y de la contribución adicional que deben 
hacer al Fisco, si ella existiere. 

En caso de no haberse autorizado el cobro de la contribución adicio- 
nal fiscal, deberá consignarse en la ley anual de presupuestos una cantidad 
igual a la devengada por el Fisco en el año último y que hubiere produ- 
cido la contribución de medio por mil sobre los haberes inmuebles, canti- 
dad que se depositará en las Tesorerías Fiscales respectivas. 

! El impuesto de patentes de minas, en su parte correspondiente, las 
multas aplicadas a los infractores a la ley y al presente reglamento y las 
cantidades con que voluntariamente contribuyan los particulares y las Mu- 
nicipalidades para el servicio de caminos, deberán también depositarse en 
las Tesorerías Fiscales respectivas 

Las Tesorerías abrirán una cuenta especial para la recepción, movi- 
miento e imputación de los fondos destinados a la construcción y conser- 
vación de caminos. | 

El pago de los impuestos que establece la ley se hará por trimestres 
anticipados y en las siguientes fechas: 1. al 30 de Enero; 1." al 30 de Abril; 
1.2 al 31 de Julio, y 1." al 31 de Octubre. El Presidente de la Kepú blica 
podrá autorizar su cobro en la forma establecida por la ley número 3 294, 
de 25 de Septiembre de 1917. 

2 El cobro, judicial en caso que proceda, se hará en la forma estableci- 
da por las ¿leyes de 20 de Enero de 1883 y de D de Septiembre de 1898. 

y Art. . Las oficinas encargadas de la recaudación de las rentas in- 
-— dicadas en a artículo 123, comunicarán al Ministerio de Industria y Obras 
Públicas en el mes de Marzo de cada año, por conducto de la Dirección de 
Obras Públicas (Inspección General de Caminos), el monto de lo percibido 
enel año anterior, con indicación de las sumas que correspondan a cada 
ana de las rentas' de que tratan las letras: a), 6), d) y e). 

d - Art. 126. Del total de las rentas indicadas en los artículos anteriores, 
se deducirá hasta un diez por ciento para adquisición de maquinarias, he: 
rramientas y materiales para la ejecución y conservación de caminos, y 
un cinco por ciento para atender al pago del personal auxiliar de emplea- 


a «e > ». 


E 


(1) Ver decreto 745, de 12 de Julio de 1923. 
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dos que exija la ejecución y vigilancia de los trabajos de caminos, y del. 
personal permanente a que se refiere el artículo 26 de la ley. ¿4 
Las sumas deducidas figurarán en un ítem especial en el presupuesto. de 


Art. 127. Sobre la base de las sumas recaudadas en el año anterior y | 
hechas las deducciones a que se refiere el artículo precedente, el Ministerio 


de Industria y Obras Públicas formará un presupuesto especial de cami- 
nos, que será aprobado por decreto supremo. de 


En este presupuesto se distribuirán los fondos de caminos por pro- 
vincias, departamentos y comunas, debiendo consignarse separadamente 
en cada departamento las sumas que corresponda distribuir a la Junta 


Departamental y a cada una de las Juntas Comunales. pl 

Art. 128. 'Podas las inversiones que corresponda hacer con cargo al 
presupuesto especial de caminos, se decretarán por el Presidente de la Re- 
pública con imputación a los ítems respectivos del mismo presupuesto. 

Los fondos se pondrán a disposición de la Dirección de Obras Públi- 
cas y ia Inspección General de Puentes y Caminos deberá contribuir a la: 
fiscalización e inversión de esos fondos. | 

Art. 129. Los fondos consultados en el presupuesto especial de cami- 
nos se invertirán en la siguiente forma: | 

1. Atendiendo a la distribución hecha por la Janta Comunal: 

El medio por mil sobre el valor de tasación de los predios urbanos y 
rurales, que pagarán anualmente los propietarios de dichos predios, en la he 
construcción y conservación de caminos dentro de la comuna en que se 
devengue el impuesto; | 

2.2 Atendiendo a la distribución hecha por la Junta Departamental: 

a) El medio por mil del valor de tasación de los predios urbanos y 
rurales, con que contribuirá anualmente el Fisco, y las multas impuestas 


a los infractores a la ley y al presente reglamento, en la construcción y 8 


2 


conservación del departamento respectivo; 

») El uno por mil del valor de los predios ubicados en sus respectivas 
comunas, con que contribuirán cada año las Municipalidades, en los cami- -* 
nos dentro de la comuna en que se devengue el impuesto; y | 


c) Los fondos que produzcan las patentes de minas se invertirán en | 


los caminos de interés general de la región en que estén ubicadas las minas. 

Art. 180 (1). El Presidente de la República decretará la inversión de 
las cantidades que proporcionen voluntariamente las Municipalidades YN 
los particulares para el servicio de caminos, conjuntamente con las sumas 
con que corresponde contribuir al Fisco, en los caminos de la comuna para 
los cuales se haga la erogación, atendiendo a la distribución hecha por la 
Junta Comunal, la cual procederá con audiencia del interesado, cuando. se A 
trate de erogaciones particulares. ; 


TrruLo V í LD LAS PENAS 


Art. 131. Toda infracción de la ley y del presente reglamento, será 03 
castigada con una multa de veinte a doscientos pesos, a menos que tenga 


señalada una sanción mayor el Código Penal, y sin ponia de las indem- o 
nizaciones a que hubiere lugar. | 


(1) Ver decreto 2047 de 30 de Septiembre de 1920. 
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La multa será decretada por el Gobernador, y se hará efectiva desde 
luego y sin sujeción a trámite de ningún jenero. 

El infractor deberá pagar la multa en el acto del requerimiento o con- 
signar el monto de ella dentro del sexto día después de la notificación. La 
consignación se hará en la Tesorería Fiscal o Municipal respectiva y bas- 
tará para acreditarla el correspondiente recibo o certificado del tesorero. 

Este funcionario deberá otorgar el certificado a que se refiere el inciso 
anterior, incurriendo, en caso de negativa injustificada, en la pena de sus- 
pensión de su empleo por el término de quince días. 

Si el infractor no pagare la multa o no consignare su monto a la or- 
den del Gobernador dentro del plazo de seis días, el decreto que la impuso 
tendrá la calidad de título ejecutivo contra el cual no podrá hacerse valer 
excepción alguna. 

Una vez pagada la multa o efectuada la consignación, el infractor 
tendrá el plazo de diez días para reclamar, ante el Juez Letrado en lo Ci- 
vil correspondiente, de la resolución del Gobernador. 

La reclamación se sustanciará en conformidad con las reglas del títu- 
lo XI del libro HT, del Código de Procedimiento Civil. Las sentencias que 
se dicten en estos juicios no serán susceptibles del recurso de casación. 

Art. 132. La pena de prisión por faltas, aplicadas con arreglo al Có 
digo Penal, y la impuesta de acuerdo con las disposiciones de la Ley de 
Alcoholes, vúmero 1 515, de 18 de Enero de 1902, se cumplirá preferente 
mente haciendo trabajar a los penados en las obras que se ejecuten en los 
caminos públicos. 


TiruLo VIl.—DrisPosiciONES VARIAS Y TRANSITORIAS 


Art. 133. Las Municipalidades se reunirán en el mes de Julio del 
presente año, y eleg rán, por voto acamulativo, las dos personas que deben 
formar parte de la Janta Comunal. 

Estas personas durarán en sus cargos hasta la elección de sus reem- 
plazantes, que se practicará y seguirá haciéndose en lo sucesivo con arre- 


glo al artículo 88, en los dos meses siguientes al de la renovación de la 


Municipalidad. 
El Gobernador citará en el mismo mes a los mayores contribuyentes 
hábiles para que designen los otros tres miembros de la Junta Comunal. 
Art. 134. Los funcionarios de cualquier clase que tengan por la ley 


intervención en el servicio de caminos, deberán reclamar de la autoridad 


la órden de ejecución de las obras de reparación de los daños causados en 


los caminos, el cobro de las multas en que hubieren incurrido los imfrac- 


tores y, en general, denunciarán las infracciones a la ley y al presente re- 
glamento. 
Art. 135 De acuerdo con la ley, el Territorio de Magallanes se con- 


-—siderará como departamento, y los recursos se invertirán dentro del terri: 


torio de la subdelegación que los produzca. 

Del mismo modo se procederá a la inversión de los recursos que se 
eroguen en los departamentos de Tacna, Arica y Tarata. 

Art. 136. En el Territorio de Magallanes y en los departamentos de 


; Tacna, Arica y Tarata, las funciones encomendadas a las Juntas Comuna- 


—Jes y Departamentales serán desempeñadas por una Junta compuesta del 
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de la Repú blica y de la Daslta de Alcaldes e epecia 3 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de q 
las Leyes y Decretos del GFobierno.—SAaNFUENTES.—M. Concha. 20 


ANEXOS DEL REGLAMENTO DE CAMINOS 


Por decreto N.* 2 047, de 30 de Septiembre de 1920; | q 

Se declara que las disposiciones de los artículos 125 y 127 del Regla- be 
mento de la Ley de Caminos aprobado por decreto N.* 1 218, de Y de Ju- 
nio último, no son aplicables a las erogaciones particulares para el servicio 
de caminos, las cuales se invertirán, una vez acordada eu distribución, por 
la Junta Comunal respectiva, de acuerdo con el artículo 130 del mismo Re- + 
glamento y decretándose la cuota fiscal con cargo al Presupuesto General 
de la Nación o a las leyes especiales que autoricen fondos con este objeto. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Fobirerno.—SANFUENTES.—ÁArmando Jaramillo V. — 


Ley número 3343, de 21 de Septiembre de 1920, sobre espropia- A 


ciones: 
Artículo único. Declárase de utilidad pública los terrenos necesarios 


para la ejecución de las obras de agua potable autorizadas por la ley N.? A 


LO do 15 de Enero del presente año, y por el inciso 2.* del artículo 11 
de la ley N.? 3 200, de fecha 22 del mismo mes, en conformidad a los pla- 
nos que apruebe el Presidente de la Ad | 

Para llevar a cabo la expropiación el Presidente de la Repúbiica de- 
signará una comisión de tres hombres buenos para que haga el avalúo de 
la indemnización que debe pagarse al propietario si no se ajustare con él. 

Practicado el avalúo por los hombres buenos, será entregado a la Di- 
rección de Obras Públicas y esta oficina tomará inmediatamente posesión 
material del terreno y podrá proceder a iniciar las obras para las cuales se 
ha ordenado la expropiación, no obstante cualquier reclamación del pro- 
pletario y aún cuando éste no se hubiera conformado con la tasación. 

El propietario o el Fisco podrá. reclamar del avalúo de los hombres 
buenos. En esta reclamación se procederá en la forma que determina la 
ley de 18 de Junio de 1857, y el juez fijará el valor de la indemmización, 


sirviéndole los informes de los peritos a se nombren, de dato ilustra- 3 


tIVO. 
JUAN q SANFUENTES.-—— Ismael rodar 


- Ley número 1708, de 17 de Noviembre de 1904, sobre patentes de E 
minas: SS p 

Artículo único. El producto de las patentes de minas establecidas por 
el título XII del Código de Minería, de 20 de Diciembre de 1888, conti- 
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nuará percibiéndose desde el presente año por las respectivas Municipali- 
dades y se aplicará anualmente en cada comuna al mantenimiento y con- 
servación de caminos, integramente si su monto fuere inferior al cincuenta 


por ciento de las entradas del Municipio y hasta concurrencia de ese cin- 


cuenta por ciento si fuese superior. 

En la parte pertinente, la ley de 18 de Julio de 1857, dice lo sl- 
gulente: 

«El interesado que quisiere reclamar del justiprecio hecho por la coxai- 
sión, ocurrirá dentro de veinte días al juez ordinario respectivo, solicitamn- 


-do que su contendor nombre un perito, para que, junto con el que debe 


proponer desde luego el recurrente, hagan una tasación circunstanciada 1 
minuciosa». 


REGLAMENTO PARA LA RECAUDACIÓN DE LAS RENTAS DE CAMINOS 


E por decreto N.” 900, de 30 de Mayo de 1523). 


Teniendo presente: 


Que la Ley N.* 3611, de 5 de Marzo:de 1920, creó en su artículo 25 
las rentas propias del Servicio de Caminos; 

Que el Ministerio de Industria y Obras Públicas, al dictar el Regla- 
mento para la aplicación de esta Ley, omitió las disposiciones relativas a 
la recaudación de las rentas por tratarse de una atribución que es propia 
del Departamento de Hacienda; 

Que para los efectos de la uniformidad del procedimiento que debe 
observarse para los Tesoreros Fiscales en orden a la recaudación de'las 
rentas de caminos, se hace necesario reunir en un solo cuerpo las instrue- 
elones que a este respecto les han sido repartidas por las Direcciones del 
Tesoro y Contabilidad; 

Que hay necesidad de aclarar algunas disposiciones de la ley que 
dicen relación con los intereses que producen los depósitos de las rentas 


en instituciones de crédito; 


Quelos Tesoreros Fiscales deben abrir una cuenta especial para la 
recepción, movimiento e imputación de los fundos destinados al servicio 
de caminos; 

Que, para cumplir fielmente los propósitos de esta ley, es indispensa- 
ble que la materialidad de las rentas de camivcs se mantenga en una 
cuenta separada e independiente de las entradas generales de la Nación; 

(Que, debiendo formarse en el mes de Marzo de cada año por el Mi- 
nisterio de Industria y Obras Públicas el Presupuesto Especial de Caminos 
con los fondos recaudados en el año anterior, es de absoluta necesidad 
que los Tesoreros Fiscales pongan oportunamente en su conocimiento el 
monto de dichas rentas; 

Que los intereses de un capital, como todos los frutos civiles, perte- 


- necen al dueño de él de acuerdo con las OO generales de nuestra 
legislación; y 
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mados con las rentas d caminos deta formar parte integrante de ¿las 
destinarse al servicio al cual estan afectas, ES 


Decreto: 


Apruébase el siguiente Reglamento para la aplicación de las disposi 
ciones de la Ley de Caminos, N.* 3611, de 3 de Marzo de 1920, en cuanto. 
se relacionan con la recaudación de las rentas propias del servicio: 

Artículo 1.2 Las Tesorerías Fiscales de la República, en cumplimient 
de la disposición del artículo 26, quedan encargadas de la recaudación de 
las rentas creadas por la Ley N.* 3611, de 5 de Marzo de 1920, sin perjui 
cio de la delegación que se haga en las Municipalidades, de acuerdo. cor 
lo establecido en el inciso 7.? del mismo artículo. 

En caso de delegarse el cobro en alguna Municipalidad, será ohigad 
torio para estas Corporaciones observar en forma estricta las instrucciones 
que, necesariamente, deben impartirles los respectivos Tesoreros Fiscales. 

Esta delegación no exime a los Tesoreros Fisceles de la obligación 8 | 
que se refiere el artículo 8. del presente Reglamento. 

Art. 2.2 El monto de la contribución de caminos es del dos por mil 

salvo respecto de los predios que estuvieren gravados con una contribu- 
ción especial de pavimentación, en cuyo caso es sólo del Uno y medio | 
por mil. | 
Esta contribución debe aplicarse sobre el valor de tasación, do 
en los roles formados en conformidad a la Ley 3091, de 13 de Abril de A 
1416, de los predios rurales y urbanos y demás bienes inmuebles, cual d 
quiera que sea su valor. y 

En consecuencia, a los predios de menos da cinco mil pesos. de valor: 
debe aplicarse, así mismo, la contribución del dos por mil. E 

Así mismo, para determinar el valor de los predios sobre que debe 
aplicarse la contribución, no se bará deducción de los saldos afectos a his 
potecas que graven dichos predios. - EA 


| ad Denóstiaa Fondos Ley de Caidas » y llevarán un o auxl- 
liar destinado a la anotación de las cantidades que se perciban por rentas : 
de caminos, separándolas por comunas y por los siguientes incisos para 
cada comuna: e 
a) Medio por mil de los Pre iuos 
b) Medio por mil fiscal; 
c) Uno por mil municipal); 
d) Patentes de minas; 
e) Multas por infracciones a la Ley de Caminos; 
Ff) Erogaciones voluntarias de las o y de los particu 
lares; a 
9) Intereses de la «Cuenta ico ; 
Los libros a que se refiere el inciso 1.2 de este artículo con sus dd 
ciones correspondientes, serán proporcionados a cada Tesorería Fiscal PON 
el Ministerio de Industria y Obras Públicas. e | 
Las operaciones de contabilidad deberán traspasarse a didhos libr 
inmediatamente que los Tesoreros Fiscales dispongan de ellos. | 
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Art. 4.2 Las cantidades que se recauden por rentas de caminos, a que 
se refiere el artículo 3. de este Reglamento, se depositarán, a medida de 
su percepción, en una cuenta que se denominará « Tesorería Fiscal, Cuenta 
Caminos». | 

Esta cuenta deberá abrirse en las Oficinas de la Caja Nacional de 
Ahorros; y se jirará sobre ella, exclusivamente; con el objeto de dar cum. 
plimiento a las disposiciones de la Ley de Caminos y de acuerdo con el 
Presupuesto Especial de Caminos que debe formarse anualmente por el 
Ministerio de Industria y Obras Públicas. 

En la provincia de Santiago, la «Cuenta Caminos» deberá abrirse en 
la Oficina de la «Caja de Ahorros de Santiago». 

Los Tesoreros Fiscales estarán obligados a proporcionar los datos que 
sobre esta cuenta les sean solicitados directamente por el Ministerio de In- 
dustria y Obras Públicas. 

Art. 5.2 Los Tesoreros Fiscales aceptarán los giros que se hagan con- 
tra los fondos de la «Cuenta Caminos» y que correspondan al año de la 
recaudación, únicamente por los que se refieren a las erogaciones tanto de 
las Municipalidades como de los particulares, a que se refiere el inciso h) 
del artículo 25 de la Ley. 

Para este efecto, el Ministerio de Industria y Obras Públicas expedirá, 
en cada caso, el respectivo decreto. 

Art. 6. La contribución de caminos debe cobrarse por trimestres 
anticipados y en las siguientes fechas: 1. al 31 de Enero; 1.2 al 30 de 
Abril; 1. al 31 de Julio; y 1. al 31 de Octubre. 

Los mismos boletines que sirven para el uso de los ingresos generales 
se utilizaran para efectuar el cobro de la contribución de caminos, debien- 
do especificarse en ellos lo que corresponda a cada uno de los rubros a 
que se refiere el artículo 3. del presente Reglamento. 

Art. 1.2 Los recibos que sirven para el cobro de la contribución de 
caminos. tienen la calidad de título ejecutivo en conformidad al artículo 
27 de la ley de 20 de Enero de 1883. 

En esta virtud, una vez vencidos los plazos a que se refiere el artículo 
6.2 de este Reglamento, los 'Pesoreros Fiscales deberán proceder a su cobro 
inmediato, ciñéndose al procedimiento ejecutivo, con las siguientes modi- 
ficaciones que se indican en la referida Ley, de 20 de Enero de 1883: 

a) Los Tesoreros deberán presentarse al Juez de Letras del departa- 
mento acompañando una lista detallada de los deudores, cualquiera que 
sea la cuantía de la contribución; 

b) Los mismos Tesoreros propondrán, bajo su responsabilidad, uno 
o mas recaudadores que, en el mandamiento de ejecución, serán «autorl- 
zados para percibir y para proceder como receptores, y quienes no podrán 
cobrar otros emolumentos que los que fija a esta clase de funcionarios el 
Arancel Judicial; 

c) Si los deudores pagan en el acto del requerimiento, los recaudado- 
res les darán el correspondiente recibo de contribución, agregando en él 
las sumas percibidas por los intereses penales y por costas; 

d) En caso de embargo, éste se trabará preferentemente en bienes 
muebles: 
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e) Los bienes embargados se venderán en remate público sin previa 
tasación. 

El remate de los bienes muebles tendrá lugar ante el Juez de la Sub- 
delegación, cinco días después que sea anunciado por carteles. El remate 
de los bienes raices se verificará ante el Juez de la causa, quince días 
después de anunciado a lo menos en uno de los diarios o periódicos del 
departamento, si lo hubiere, o, en su defecto, por carteles en conformidad 
a la Ley; 

f) Sl el deudor estuviere ausente, será notificado por cedulón, seña- 
lándose el día en que deberá hacerse el pago. Si el día designado no se le 
encuentra, se procederá en su rebeldía sin mas trámites. 

Art. 8.2 Los Tesoreros Fiscales deben comunicar al Ministerio de 
Industria y Obras Públicas en los primeros meses del año, o, a mas tardar, 
dentro de la primera quincena de Marzo, por conducto de la Dirección de 
Obras Públicas, (Inspección de Caminos), el monto de las cantidades re- 
caudadas en el año anterior, especificando separadamente v por cada 
comuna, las cantidades que correspondan a cada uno de los incisos a), h), 
c), dl, e) y y) del artículo 3.* de este Reglamento. 

Sólo se tomarán en cuenta en dicha comunicación las cantidades per- 
cibidas hasta el 31 de Diciembre, inclusive, de cada año. 

S1 la comuna fuere de capital de provincia que tenga parte urbana y 
parte rural, deberá indicarse, así mismo, separadamente, tanto lo perci- 
bido en la parte urbana como lo en la rural. 

Así mismo, deberán especificar separadamente el monto total a que 
hayan ascendido los intereses abonados por las Instituciones en que se 
hubieren depositado los fondos de caminos en conformidad al pea 
Reglamento. 

Art. 9.2 Los Tesoreros Fiscales, tan pronto como envien al Ministerio 
de Industria y Obras Públicas los datos a que se refiere el artículo 8. de 
este Reglamento, deberán remesar a la Tesorería Fiscal de Santiago la 
suma que corresponda al quince por ciento del total de las rentas a que 
se refieren los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 25 de la Ley de Cami- 
nos. 

En la misma forma deberán proceder respecto del total que hubieren 
arrojado en el año anterior los intereses devengados por la «Cuenta Ca- 
minos». 

Los intereses que hubieren devengado desde la vigencia de la Ley 
de Caminos y hasta el 31 de Diciembre de 1922 los depósitos de las rentas 
de caminos hechos en Cajas de Ahorro o Bancos, deberán enviarse desde 


luego a la Tesorería Fiscal de Santiago, dándose el aviso correspondiente 


al Ministerio de Industria y Obras Públicas e indicando su monto total. 

La Tesorería Fiscal de Santiago, a medida que vaya percibiendo 
aquellas sumas, deberá depositarlas en la «Cuenta Caminos», a. que se 
refiere el artículo 4.0 de este Reglamento. 

Art. 10. Los fondos que se consulten en el Presupuesto Especial de 
Caminos y que no alcanzaren a invertirse dentro del año, deberán mante- 
verse en la misma «Cuenta Caminos» para dar cumplimiento a la inver- 
sión que se haya acordado o que se acordare con posterioridad. 

Art. 11. Dentro de sus atribuciones, tanto la Dirección del Tesoro 
como la de Contabilidad, deberán velar especialmente por la extricta ob» 
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servancia de las disposiciones del presente Reglamento, atendiendo en 
cada caso los denuncios que les formule el Inspector de Contabilidad de 
Caminos y Visitador de Tesorerías Fiscales del Ministerio de Industria y 
Obras Públicas, sin perjuicio de las funciones propias de los Inspectores 
de Oficinas Fiscales. E 

Tómese razón, regístrese,comuníquese, publíquese e insértese en el 
boletín de las Leyes y Decretos del (FHobrerno.—ALrssanDr1.— Víctor Ce- 
lis M. 


Pao viáticos CAMINEROS MAYORES 


Santiago, 22 de Junio de 1923.—Secc. 3.2 Núm. 651.—Vistos estos 
antecedentes, 


Decreto: 


Agrégase al Núm. 4." del artículo 112 del Reglamento de la Ley de 
Caminos aprobado por decreto Núm. 1 218, de 9 de Junio de 1920, el si- 
gulente inciso: 

«Con cargo a estos mismos fondos se pagarán los viáticos que deven- 
guen los Camineros Mayores y los Conductores de Puentes en el respectivo 
Departamento». 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en Boletín de las 
Leyes y Decretos del Gobierno.—ALEssANDR1.—y. Vargas Márques. 


INSTRUCCIONES SOBRE TRABAJOS DE CAMINOS 


Se clasifican los trabajos como sigue: 
1) Reparaciones provisorias. 
2) Mejoramiento de'caminos. 
3) Conservación de caminos mejorados y caminos nuevos. 
4) Apertura de nuevos caminos. 
1.—REPARACIONES PROVISORIAS.—Estos son los trabajos en que ge- 
neralmente se ocuparán las cuadrillas del servicio de camineros, a fin de 
mantener expedito el tráfico en los caminos públicos, necesidad a que obe- 
dece principalmente ese servicio. | 
Consisten en lo siguiente, por orden de importancia: 
a) Limpia o apertura de fosos y cunetas.—El desecamiento de la vía 
y su subsuelo es el primer trabajo que deberá ejecutarse en todo camino. 
Se hará la limpia de los fosos periódicamente, a fin de conservarles su 
sección y pendiente primitivas. En ningún caso se colocará en la vía, ni 
al costado de ella el material extraído; éste puede colocarse en el espacio 


- comprendido entre el foso y el cierro, o transportarse a otro punto convé- 


ESA 
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niente. Cuando el material es apropiado, puede utilizarse en el enlomado 
del camino. 

Donde no hay fosos, se procederá a hacerlos, adoptando el ancho de 
vía y la sección indicada en perfil transversal del tipo de camino res- 
pectivo. 
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Se cuidará de dar a los fosos la pendiente necesaria para el fácil es- 
currimiento de las aguas a algún desagúe natural o a algún canal. De. 
ningún modo se dejará el agua detenida en los fosos porque humedece el 
subsuelo del camino y destruye su consistencia. | 

b) Desagie de la vía.—Hecho lo anterior, se dará salida hacia los: 
fosos a las aguas depositadas en las depresiones o bajos de la vía carrete- 
ra, de los cuales se sacará al mismo tiempo el barro que se haya formado. 

c) Relleno de hoyos, —En seguida se hará el relleno de los hoyos y 
depresiones que estorban el tráfico, empleando para el objeto material 
firme y parecido al que compone el camino. 

Si el subsuelo es muy blando y el hoyo es de cierta hondura, podrá 
colocarse debajo una base de piedra, encima de la cual se pondrá una 
capa gruesa de la misma tierra del camino, Nunca se rellenará un hoyo. 
con piedra de todos tamaños botada al acaso, porque luego el desgaste 
que produce el tráfico hará aparecer nuevos hoyos alrededor del antiguo, 
y la compostura hecha empeorará el estado del camino en vez de mejo-. 
rarlo. | | | 
Antes de hacer el relleno, deberá picarse el suelo alrededor da hoyo 

o bache, a fin de trabar el nuevo material con el antiguo, y despues de 
Dd se regará el suelo convenientemente y se usará un pisón de doce. 
kilógramos. 

d) Emparejadura.—Se quitarán de la vía las piedras, troncos u otros 
obstáculos que puedan estorbar el tráfico y se emparejarán ligeramente 
las huellas que éste produzca y las irregularidades del camino que sean. 
un tropiezo para las ruedas de los vehículos. Las piedras se amontonarán 
al lado del camino para quebrarlas y usarlas en las composturas. 

e) Puentes y alcantarillas. —En estas obras hay que reparar los des- 
perfectos, cambiando los tablones y otras piezas de madera gastados. 
Tambien deben arreglarse las rampas de acceso y rellenar los hoyos, que 
siempre se forman en la unión de las rampas con el puente. Es muy im- 
portante mantener en buenas condiciones los puentecitos y alcantarillas 
del camino. Cuando sus desperfectos sean mayores, el conductor de puen=. 
tes de la provincia procederá a ejecutar las composturas sin demora. | 

/) Pendientes.—En las pendientes fuertes de los caminos hay que. 
evitar las socavaciones que ocasionan las corrientes de agua, haciendo cu- 
netas tendidas transversales para desaguar en los fosos. Tambien debe. 
impedirse el derrame de las aguas de regadío en la vía, el cual produce el. 
mismo efecto. | a 

. y) Cierros.—Por último hay que limpiar los cierros y los espacios que 
se encuentran entre ellos, extraer las malezas de los fosos, etc., y cuida 
los postes kilométricos. a 

11. —MesorAMIENTO DE CAMINOS. —Estos trabajos comprenden la repa- 
ración radical de la carretera y la construcción de la calzada con piedra sea 
ripio o de otra clase. 

Antes de iniciar las obras se levantará el plo del camino por sec- 
ciones que no excederáan de dos kilómetros, con una escala de 0,001 por 
metro. 

En el perfil longitudinal se trazará la nueva rasante del camino, uni-. 
tormando en lo posible las pendientes, a fin de disminuir la fuerza de trac- 
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ción: Se indicarán los cursos de agua, los dueños de las propiedades colin- 
dantes y otras características que tuviera el camino en el plano general. 

En seguida se hará el estacado para señalar los nuevos niveles de la 
carretera y la alineación de los fosos. Estos se fijarán a una distancia del 
eje del camino igual a la mitad del ancho que fije el perfil transversal del 
tipo del camino respectivo. 

a) Fosos y desagies.—La fundación del camino es de gran importan- 
cla y es preciso que el suelo que tenga que servir de base sea firme; de 
otro modo la construcción de la calzada es trabajo perdido. 

Como la firmeza del suelo depende en gran parte de su grado de hu- 
medad, hay que reconocer detenidamente el estado del terreno, a fin de 
ejecutar 1as obras necesarias para elimivar la presencia de agua. 

La primera obra es la apertura de fosos a ambos lados de la vía, con 
la sección que fija el plano tipo de perfil transversal. 

En terrenos secos estos fosos sólo sirven para recibir y alejar las aguas 
pluviales que caen sobre la vía. En terrenos húmedos o pantanosos sirven 
tambien para el saneamiento del subsuelo, bajando el nivel del agua sub- 
terránea. Si es mucha la humedad, debe hacerse fosos transversales de 
distancia en distancia comunicados con los fosos laterales y rellenos de 
piedra grande en seco. 

Se deberá dar a los fosos laterales una pendiente hacia los cursos de 
agua mas convenientes para el objeto, que no baje de uno por mil ni alcance 
a dar al agua una velocidad que socave el suelo. 

Además de lo anterior, en terrenos pantanosos, hay que buscar una 
salida para las aguas, ya limpiando los cursos naturales o bien haciendo 
canales especiales con ese fin. 

En resúmen, despues de practicar un prolijo examen de las condicio- 
nes de humedad del terreno, los primeros trabajos son de saneamiento por 
medio de los fosos laterales y transversales, drenes y canales de salida se- 
gún sea el caso y con los niveles respectivos. 

b) Preparación del emplazamiento. —Una vez hechas las obras de de- 
sagies, se procederá a remover el piso del camino alterado por el tráfico, 
a picota o barreta, a fin de darle el perfil transversal del plano. En los 
puntos blandos se reemplazará la tierra mala y fofa por otra adecuada 
que se encuentre en las proximidades. Debe quitarse toda wateria vejetal 


y procurar que el suelo sea homogéneo y de igual resistencia. 


En las estacas se marcarán los niveles de la rasante con un menos 
(=) para desmontes, y mas (+) para terraplén. 
Para consolidar mejor el material, será conveniente entregar los te- 


- rraplenes al tráfico antes de continuar los trabajos. 


Efectuado el arreglo de la superficie de la vía, se abrirá en el centro 


un cofre, del ancho y hondura que fija el plano, para recibir la calzada. 


Donde el terreno es malo y de difícil saneamiento, debe colocarse 


una capa de piedra grande, tal como está indicado en el perfil transversal 


del camino longitudinal. 

Dentro del cofre abierto se pasará el rodillo después de regar el suelo 
convenientemente sin formar barro. El cilindraje se continuará hasta de- 
jar bien apretado el terreno, lo que puede conocerse por el movimiento 
de la tierra delante del cilindro. 


£ 
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El rodillo debe trabajar principiando por el lado exterior para con 
-cluir en el centro. | 
Las bermas se arreglarán con la misma pendiente de 4 por ciento que 
tendrá la calzada, empleando para el objeto el mejor material posible. Su 
apisonamiento puede hacerse después de colocada la última capa de: 
calzada. 
Donde la arena se consiga con facilidad es muy conveniente coloca 

una capa, regada y apisoneada, a unos l0 o 15 cm. para que sirva « 
cama a la piedra de la calzada, cuando el terreno sea poco saneable. 
Está demás decir que los terrenos menos consistentes y saneables ne- 
cesitan mayor atención y pro ligidad en su tratamiento, y en este sentido 
deberán aprovecharse los mejores elementos que se hallen en la vencindad.. 
En resumen, las condiciones principales del arreglo del emplaza- 
miento son: (1) el desecamiento del terreno, (2) la remoción de todo ma 
terial fofo y (3) el apisonamiento del suelo. | 
c) La calzada.—En la construccion de la calzada se usará general 
mente el ripio y a veces la piedra quebrada. 
El material que debe componer la calzada se colocará en des capas: 

la primera compuesta de la piedra grande y la segunda de piedra de cinco 
a seis centímetros cuando mas. Para este efecto se pasará primero el mate- 
rial por un harnero de la malla necesaria. En seguida se pondrá el material 
grueso sobre las bermas a lo largo del cofre, en el cual será colocado des- 
pués a pala y rastrillo, para formar la primera capa. No es conveniente: 
botar la piedra directamente de Ja carreta al cofre, porque las pies 
grandes tierden a caer juntas y el material queda muy disparejo. O a 
Puesta la capa se procederá a regarla y cilindrarla hasta dejar el ma- de. 
terial bien comprimido. ñ 
La segunda capa, compuesta de piedra chica, se colocará de la mism 
manera, pero encima se pondrá una capa muy delgada de material fino 
adecuado para ligar la piedra. Este recebo será regado y cilindrado co 
gran proligidad para llenar los huecos entre las piedras y obtener una s 
perficie dura y consistente, con la pendiente de 4 por ciento, desde el eje 
a los costados, que fija el perfil tipo, lo que permitirá el fácil escurrimien 
to de las aguas a los fosos. 
Al concluirse la calzada se arreglarán las bermas apisoneándolas co: 

el rodillo. , 
d) Puente y alcantarillas.—Mientras se llevan a cabo los trabajal 
anteriores, se hará la construcción de los: puentes y alcantarillas, par 
salvar los cursos de agua que atraviesen el camino. Estas obras se ejecu 
tarán en conformidad con los tipos que suministre la oficina y de pu 
rencia será de material de concreto. 
e) Terminados los trabajos de mejoramiento del camino, se dejará d 
distancia en distancia, entre los fosos y cierros, Una reserva de piedr 
para la compostura de la calzada. 
Ff) Proyectos de mejoramiento de caminos. —Consistirán en las pea 
siguientes: 
1. Plano horizontal y perfil longitudinal, a una escala de 0,001 po 
metro. En el primero se harán figurar las curvas del nivel, los accidente 
del suelo, los puntos relacionados con los perfiles, y los cursos de agu 
naturales y artificiales. Los perfiles transversales se dibujarán con un 
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escala de 0,005 por metro y abarcarán un ancho doble del que ocupa la 
vía. La orientación del camino y la dirección de las aguas serán indicados 
por una flecha. También debe anotarse el kilometraje de la carretera y los 
nombres de los dueños colindantes. 
Las obras nuevas se indicarán con pintura de color rojo. 

2. Planos de los detalles de las obras nuevas, a una escala de 0,01 
por metro, debiendo acotarlos para que no haya necesidad de medir las 
dimensiones en el dibujo, con indicación además de las alturas máximas 


y mínimas de aguas en los puentes y alcantarillas. 


3. Presupuesto del costo de las obras, incluso su especificación deta- 
llada y cuadro de cubos, en el orden que expresan las instrucciones an- 
terlores. 

4. Informe sobre la importancia del camino, la naturaleza del suelo 
y 1ós recursos de materiales apropiados para los trabajos y demás datos 
necesarios para el cvunocimiento de las obras. 

Ill. CowservAciÓN DE CAMINOS DE RIPIO Y PiEDRA.—a) Remover 
oportunamente el barro que se forma sobre la calzada, es de gran impor- 
tancia en la conservación del camino, a fin de que no se detenga el agua 
en su escurrimiento y desagregue el material del piso. ón este sentido es 
conveniente antes del invierno, barrer el camino para sacar la tierra me- 
nuda o polvo que proviene del desgaste de la vía.. Así se impide, en gran 
parte, la formación del barro, cuya presencia es muy perjudicial, porque 
deshace la calzada, disminuye su resistencia e impide el escurrimiento del 
agua a los fosos laterales. 

b) Hay que colocar el material necesario para mantener el espesor 
primitivo de la calzada y su perfil transversal. El tráfico produce depre- 
siones O baches que deberán repararse sin demora. La reparación de un 
bache debe hacerse en la forma siguiente: 

1. Marcar la figura de la parte por componer, dentro de la cual se 
hará picar el suelo, dando mayor hondura en los contornos que en el 
centro. 

2. Colocar el material de ripio o piedra partida alrededor del bache, 
al cual se le pasará con rastrillo, debiendo quedar las piedras más gruesas 
en el centro, pero el tamaño de piedra usada no excederá de seis centíme- 
tros, y deberá ser más o menos uniforme. 

3. Echar sobre la piedra colocada el detritus de piedra, arena terrosa 
u otro material apropiado para rellenar los huecos y servir de recebo para 
trabar piedras. 

4. Regar la parte reparada y apretarla con un pisón a mano, de unos 
doce kilógramos, borrando las irregularidades de la superficie. 

El apisonamiento se hará de un modo enérgico y continuado, hasta 
dejar el material nuevo bien trabado entre sí con el antiguo y al mismo 
tiempo parejo. 

5. Emparejar las huellas que se vayan notando en la vía. Las huellas 
tienen el mismo efecto que el barro, de detener el agua, lo que desagrega 
el material de la calzada. Por otra parte significa un desgaste del piso, y 


donde sea posible se debe en consecuencia tratar de desviar el tráfico para 


pones la duración de la vía. 
Mantener los fosos y desagúes en buenas condiciones de fuuciona- 


Moo como se ha dispuesto anteriormente en las instrucciones referentes 


E 
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a la reparación de caminos. Si este requisito no se cumple, todo el demás | 
trabajo es Inútil. 

7. Regar.—La calzada exige el uso del agua para trabar el material 
y formar una masa compacta y consistente. Por consiguiente, en las épo 
cas de sequía es indispensable regar el camino cuando sea posible, ya que 
los medios disponibles no permitirán hacerlo con regularidad. 

8. Componer los desperfectos que ocasionen el tiempo y el tráfico en 
los puentes y alcantarillas, a fin de que no se interrumpan las comunica: 
ciones, lo que puede suceder con la destrucción de un solo puente. 

Estas son las operaciones que tienen por objeto el uso racional de los 
elementos y la buena conservación de la vía carretera. Parecen imponer 
un exceso de obra de mano y prolijidad, con un costo crecido; pero en 
realidad no obligan más trabajo que cualquier sistema defectuoso de repa- 
ración y tienden a prevenir gastos inútiles de dinero y obra de mano. 

De su aplicación rigurosa depende el éxito de los trabajos de conser- 
vación de los caminos, que exige una vigilancia continua y el empleo 
oportuno de materiales y obra de mano para prevenir en su principio 10d 
desperfecto. | ] 

VÍ. APERTURA DE CAMINOS NUEVOS.—a) Estudio del ante-proyecto.— 
Autorizada la confección del proyecto de un camino nuevo, se procederá 
a estudiar un ante-proyecto que comprenderá las piezas siguientes: 

1. Un mapa de la región en que esté situado el nuevo camino, mar- 
o éste con una línea roja y letrero; DN 

Plano general del trazado con sus curvas de nivel, cotas, cursos de F 
agua era ríos y canales), con indicación de los terrenos pantanosos e 
inundables, y otras características como ser: zanjones, caminos trasversa- 
les, poblaciones, propietarios de terrenos atravesados, etc. Los mismos 
puntos y distancias se harán figurar en el perfil longitudinal. La escala 
será de 0, 001 o 0,002 por metro. E 

3. Perfil longitudinal a la misma escala horizontal del 2d general; 
la vertical será el quíntuple de la anterior. Los perfiles transversales tipos 
a una escala de 0,005 por metro, debiendo abarcar un ancho el doble del 
que ocupará la vía. A 

4. Memoria justificativa del ante- -proyecto y el presupuesto aproxi- 
mado del costo de la obra. También se acompañará una lista de los pro- 
pietarios y las escrituras de compromiso de cesión o venta del terreno que 
ocupará el camino; un cuadro de las obras de arte que ejecutan, e indica- 
ciones referentes a la a del material que se necesitará en la cons- - 
trucción. 

En la memoria no sólo se justificará el trazo del camino, sino también 
la clasificación de éste según su importancia, conforme al artículo 1.2 del 
o | 5 

y Trazado.—Los puntos principales que hay que tomar en cuenta 

en le ali del trazado son: 

1) Zona servida; 2) Longitud; 3 Pendientes y Curvas; 4) Obras de 

arte; 5) Ulase de suelo de los terrenos que atraviesa el camino en relación 

con su construcción y conservación. El primer punto está relacionado con 
el segundo y éste con el tercero. 

El trazado deberá pasar por donde la carretera preste may or utilidad 
pública, comunicando poblaciones intermediarias que existan en la locali- 


E o NE 
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dad, aunque para el objeto se aumente su longitud. Esta condición econó- 
mica es importante y deberá atenderse en el estudio a fin de obtener el 
mayor provecho posible de la obra. 

Para el tráfico, el camino más corto es el que presenta menos resis- 
tencias y exige la fuerza mínima de tracción. En este sentido el desarrollo 
del camino depende de las pendientes máximas que se adopten en el estu- 
dio, las que estarán en razón inversa con la importancia del camino y la 
intensidad y clase del tráfico. 

Tenemos, en consecuencia, que el largo de la carretera depende de las 
localidades que deberá servir y la topografía del terreno que se recorre. 

"omo axioma general, puede decirse que el trayecto más conveniente 
es el que sigue una de las grandes líneas naturales de la región. 

La pendiente máxima en caminos de primer orden no deberá exceder 
de seis por ciento, y esto sólo en trechos cortos. En carreteras de segundo 
orden la pendiente mayor puede alcanzar a ocho por ciento, y aún a diez 
donde una pendiente menor impondría un gasto en la construcción, supe- 
rior a la utilidad de la obra. El problema consiste en buscar la disminución 
de la resistencia al movimiento de las carretas cargadas dentro de condi- 
ciones económicas. Debe tratarse de obtener pendientes que no excedan 
de tres por ciento; éstas pueden llegar hasta seis por ciento sólo cuando no 
es admisible otra solución. | | 

Las pendientes muy largas deberán romperse en otras diversas, sepa- 
radas por tramos horizontales o casi horizontales de cien metros de lon- 
gitud, para permitir el descanso de los animales. Hay que evitar una su- 
bida para descender de nuevo, Oo a la inversa. Si el terreno lo obliga, debe 
hacerse a la menor altura o con el menor descenso posibles. Dos pendientes 
fuertes y en sentido contrario se comunicarán por una línea horizontal o 
de muy suave pendiente. No debe cambiarse de pendiente en una curva. 
La pendiente debe ser uniforme con una longitud de 200 metros por lo 
menos. 

Curvas. —En general, no es admisible un radio de curva menor de 
treinta metros, pero en casos excepcionales, para evitar gastos considerables, 
puede aceptarse veinticinco metros, y en terrenos muy accidentados aun 
hasta veinte metros; pero en estos casos es conveniente consultar un en- 
sanche de la vía en la curva, para mayor facilidad del tráfico. 

Movimiento de tierras.—Se debe tratar de compensar el número de 
metros cúbicos de desmontes con el de terraplenes, a fin de disminuir en 
lo posible el costo de la obra. 

Obras de arte.—Donde hay necesidad de salvar ríos o esteros deberá 
fijarse, despues de un reconocimiento, la ubicación mas conveniente para 
la construccion de la obra, con respecto a su estabilidad y costo. El trazado 
cruzará normalmente a la dirección de las aguas. 

En el estudio trazado se tratará de seguir una ruta que reduzca a un 
- mínimum las obras de arte sin alargar demasiado el camino. Del mismo 
modo se procederá respecto de la ciase de suelo, evitando en lo posible 
atravesar terrenos que obliguen crecidos gastos para su saneamiento o su 
conservación. 

En resumen, el trazado deberá ser una solución armónica de los re- 
- Qquisitos y condiciones que se ha indicado anteriormente. 
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Al trazar la poligonal se dejarán en cada kilómetro puntos de releren- 3 


cia inamovibles, para los efectos del trazado definitivo posterior. 
c) Proyecto definitivo. o los planos siguientes: 
1. Piano general; 
2. Perfil longitudinal; 
3. Perfiles transversales; 


4. Obras de arte con sus detalles a una escala de 0,02 por metro para 


medidas inferiores a 25 metros; 0,01 para medidas superiores; y para pe: 
queños detalles en madera, fierro, etc,, de 0,2 por metro. 
Además las piezas que siguen: 
1. Memoria justificativa; 
-2. Cuadros de movimiento de tierras clasificadas y lista de obras de arte; 
3. Presupuesto; 


4. Lista de expropiación de terrenos, con la superficie correspondiente : 


a cada propietario, y la tasación de su valor. 

En la confección de los planos se procederá como sigue: 

1. Plano general.—Se transportará el trazado al papel en línea recta, 
dejando un ángulo en blanco donde lo exija un cambio de dirección. 


Se indicará a uno y otro lado del camino la topografía de los terrenos 


colindantes, suficiente para formar idea de sus caracteristicas. 
Se marcará el eje del camino con una línea de punto en color rojo, y 
los costados con línea llena en el mismo color. 
- Al lado de las curvas se anotarán los ángulos de los vértices, el largo 


de la tangente y el radio respectivo. También se indicará la situación de 


los perfiles transversales enumerándolps. 

Las obras de arte serán indicadas en líneas de color rojo. 

2. Perfil longitudinal.—La base se compondrá de una serie de líneas 
paralelas, para indicar: : 

a) Las cotas del terreno natural en tinta negra; 

b) Las cotas del proyecto en tinta roja; 
) Las distancias parciales entreordenadas; 

d) Id. acumuladas; 

e) Las pendientes proyectadas con su largo; 

f) Las rectas y curvas proyectadas. 

La última línea será dividida en kilómetros marcados con cifras ro- 
mMAanas. 


O 


rojo. 


Los des montes serán lavados en color amarillo y los terraplenes en | 


carmín. 


Las cotas de desmonte y terraplén se escribirán en rojo: los primeros. 


colocados debajo y los segundos encima de la línea del proyecto. 


3. Perfiles transversales.—Abarcarán un ancho de treinta metros a 
lo menos. Se anotarán las cotas del eje y de la rasante que figuran en 


el perfil longitudinal, y las demás necesarias para la construcción de la 
obra. 


Para las líneas del terreno se usará tinta negra, y roja para las del + 


proyecto. 
4. Obras de arte.-—Los planos serán acotados de modo que no sea 
necesario consultar las especificaciones para conocer las dimensiones. La 


La línea del terreno será trazada en tinta negra y la rasante en color 
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obra dobe figurarse en elevación y en corte. También se indicarán las 
cotas del terreno y de las fundaciones; además las alturas máximas y mí- 
nimas de agua por líneas azules, relacionadas con el perfil longitudinal. 


REGLAMENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS 
CAMINEROS MAYORES 


1.2 Los camineros mayores en el ejercicio de sus funciones depende- 
rán del ingeniero de la provincia; cumpliendo sus órdenes, desempeñando 
con la debida oportunidad las comisiones que les fueren conferidas y eva- 
cuando todos los informes que les fueren pedidos. 

2.2 Dentro de sus respectivas circunscripciones, tendrán bajo su in- 
mediata vigilancia todos los caminos públicos y vecinales de uso público; 
cuidará de que los propietarios que con ellos colindan, cumplan las dispo- 
siciones legales sobre cierros, apertura de cauces o fosos, conservación de 
puentes, derrames de aguas, ete. , y en general que en el interior de los ca: 
minos no se labre obra alguna sin la autorización correspondiente. 

3. En conformidad a las órdenes del Ingeniero, organizar e instalar 
el personal de las cuadrillas del servicio de camineros; proveerlas de las 
herramientas, útiles y enseres que éstas necesitan; inspeccionarlas periódi- 
camente para imponerse de su funcionamiento y número de operarios; 
medir y anotar en la libreta del mayordomo la cantidad de obra hecha 
desde la última iuspección, firmando en seguida el certificado respectivo. 

4.0 Tener a su cargo la inspección de las obras de caminos que se 
ejecuten, correspondiéndole velar porque ellas se hagan en conformidad a 
los planos, especificaciones aprobadas y órdenes de trabajos impartidas 
por el ingeniero. 

5 Dar cuenta al ingeniero, dejando constancia por escrito en el libro 
que para el objeto se abrirá: 

a) De las infracciones cometidas por los propietarios colindantes de 
las vías públicas, de la Ley de Caminos y reglamentos sobre el particular; 

b) De las irregularidades que notase en el funcionamiento de las 
cuadrillas del servicio de camineros y de las demás obras que están a su 
cargo; 

c) De los desperfectos de los puentes, alcantarillas y demás obras de 
arte que impidan el libre transito en las vías públicas o que comprometan 
la estabilidad de la obra. 

6.2 Intervenir en los gastos, firmando con el ingeniero las cuentas, 
planillas y demás documentos justificativos de la inversión de los fondos 
efectuados en la construcción o reparación de caminos; en la adquisición 

- de útiles, enseres y forrajes; en la compostura de herramientas y enseres. 

7.9 Presenciar los ajustes del personal del servicio de camineros y el 
de cualesquiera otra obra que se haga por administración, dejando anotado 
en la libreta que llevará al efecto el monto del pago efectuado, el número 
de trabajadores y las observaciones a que diese lugar. 

8.2 Asistir a la oficina del ingeniero los días que no esté en comisión, 
dejando constancia por escrito en el libro correspondiente de los trabajos 
inspeccionados y comisiones que hubiere cumplido. 
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9.2 Cumplir y hacer cumplir a sus subordinados: 

a) Los Reglamentos y disposiciones sobre el servicio de camineros E 

b) Las disposiciones relativas a la ocupación y conservación de 
casas de camineros y pontoneros; y 


ción de los postes kilométricos. 


ÍINsTRUCCIONES SOBRE LA FORMA EN QUE LOS MAYORDOMOS 
DEBEN LLEVAR LA LIBRETA DE CAMINEROS 


- 1.2 Anotarán tres hojas semanales, una fija y dos perforadas, una de 
éstas enviarán al Director de Obras Públicas y la otra al ae de 
provincia. 

El mayordomo quedará con la libreta: y hojas fijas hasta que se com 
plete la libreta, la cual debe pasar al archivo del Ingeniero. El envío al 
Director y al Ingeniero se hará en la estafeta de correos más cerca de la 
faena y a más tardar el día Domingo de cada semana. | 

La hoja dirigida al Director la pondrá en el correo personalmente e 
mayordomo y la enviará directamente a su destino. 

2.2 En cada hoja, la fija y las perforadas, se anotará el nombre del 
camino, indicando los lugares principales que él une, el departamento y 0 
provincia en que opera la cuadrilla. y 

Si el camino está kilometrado debe indicarse entre qué kilómetro. se 
ha verificado el trabajo semanal. 

3.2 El mayordomo diariamente, al comenzar los trabajos, pasará had , 
Y anotará en la columna correspondiente de su libreta la asistencia de los 
operarios que tomen parte en los trabajos de ese día. Igualmente anotará 
en la libreta la presencia de yuntas de bueyes y-carretas, especificando sl 
son fiscales, arrendadas o proporcionadas gratuitamente por las Municipa: 
lidades y vecinos. 

4.2 Si algún operario se retira de la faena antes de terminar el día, 
la raya vertical que ha servido para anotar su presencia, a la hora de la 
lista, servirá como signo de división (4), por ejemplo, para marcar la pa 
de día que ha trabajado el caminero. | 

5.2 Cuando un caminero mo se ha presentado a la faena, se anotará 
con un cero el espacio correspondiente al día de que se trata. £n una pa- 
labra, frente al nombre de cada operario no debe aparecer ningún espaci 
en blanco que pueda llenarse con posterioridad. : 

6.2 Al fin de cada semana el mayordomo hará un resumen del númerc 
de operarios ocupados en la faena y número total de días trabajados por 
los caineros, albañiles, carpinteros, yuntas de bueyes y carretas, inutili 
zando por medio de rayas gruesas los renglones que aún queden en blanco 

7.2 Llenará con letras los claros de E inscripción de «Semana q 
prncipia ela y termina ela cad 

Colocará después s su firma original en , el lugar correspondiente de 


aia 


o Queda absolutamente prohibido a los mayordomos 4 a los cami- 
neros od de firmar hojas en blanco. d 


CAMINOS : 845 


9.0 En el respaldo de la hoja deberán llenar cuidadosamente las casi- 
las del cuadro que lleva cada hoja para anotar el trabajo hecho. 

Si tienen alguna dificultad en las casillas correspondientes a metros 
cúbicos de enripiadura, metros cúbicos de desmontes, y metros cúbicos de 
terraplenes, harán las explicaciones del caiso en los renglones que se han 
dejado para observaciones, en los cuales también anotarán los demás tra- 
bajos que no se indican en el cuadro. | 

10. Colocarán en el cuadro la fecha correspondiente inmediatamente 
debajo del nombre de los días de la semana. | 

11. Las hojas serán semanales y no serán divididas para las quin- 
cenas. 

12. Las tres hojas que deben anotarse por semana serán exactamente 
iguales y queda estrictamente prohibido a los mayoidomos el rayar una 
sola hoja dejando las otras para después, sino que anotarán las tres una a 
continuación de la otra. 


ÓN DE ESTE SERVICIO 


SBS: 17 de Diciembre de 1908.—Vistos estos antecedentes, De- 
creto: 

Apruébase el proyecto de organización del servicio de guarda-caminos 
formado por la Dirección de Obras Públicas. 

En consecuencia, cada seis kilómetros se establecerá una plaza de su- 
perficie de 2,500 metros cuadrados en la que se construirá una casita con 
un patio para el alojamiento de un guarda-camino y la custodia de los 
elementos y materiales que se ocupen en el servicio. 

Serán obligaciones del guarda-camino abrir y limpiar los fosos y cu- 
netas, expedir el escurrimiento de aguas a lo largo de la vía, componer 
los cierros, y, en general, llevar a cabo los trabajos necesarios para la con- 
servación en buen estado del camino en el espacio de seis kilómetros que 
le corresponde. 
| Tómese razón, comuníquese y publíquese. — Montt. — Guillermo 
Echavarria. 


OCUPACIÓN DE CAMINOS POR PARTICULARES: AUTORIDAD QUE DEBE 
1MPEDIRLA 


Señor Ministro: Por oficio número 2,586, el señor Intendente de Co- 
quimbo comunica a US. que el Ingeniero de la provincia ha denunciado 
a la autoridad administrativa la ocupación, por un particular, de un terre- 
no o eamino público interrumpiendo el tráfico. 

US. necesita el dictamen del Consejo sobre la forma en que es nece- 
sario proceder para hacer cesar este abuso. 

A juicio del Consejo, los números 16 y 17 del artículo 21 de la Ley 
de Régimen Interior, resuelven el caso. En efecto, el artículo 21 estatuye: 

«Son deberes del Gobernador: 

Núm. 16.—Procurar que se respeten y se conserven al uso a que es- 
tén destinados los bienes fiscales y nacionales de uso público. Impedirá, 
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dE impidan el uso común, teniendo presente lo dispuesto en el título 
del Libro IT del o Civil. 


ocupados sin o durante más de un año, Lo en caso no 
gado, al Promotor Fiscal para que la solicite de los Tribunales de Justicia 
-De las os legales que quedan transcritas, se desprende: 


la ley ha puesto a su disposición) la ocupación de bienes fiscales o naci: 
nales de uso público; y : E 

2.2 (Que cuando esta ocupación arbitraria haya durado más de un año 
y el ocupante se negare a restituir los bienes poseídos, el Grobernador re- 
querirá al Promotor Fiscal para que solicite de los Tribunales de Justicia 
la restitución de los bienes de que se trata. 

En consecuencia, si la ocupación que el poco de la provincia dd 
nuncia al señor Intendente, es de fecha reciente, el representante del Eje- 
cutivo está en la obligación de hacerla cesar, valiéndose de la fuerza pú- 
blica, si fuere necesario; por el contrario, si los terrenos de que se trata 
estuvieren indebidamente poseídos por más de un año, procederá el señor 
Intendente en la forma prescrita por el número 17 del artículo 21 de la 
Ley de Régimen Interior, disposición que queda transcrita. 

Consejo de Defensa Fiscal. —Santiago, 29 de Marzo de 1912. p Za 
ñartu.—Juan E. Montero.— Arturo Ureta.—Julvo Reyes Lavalle.—Ca rlos 
Estévez .—B. Solar Avarra.—Francisco Bulnes. E 


DeEvonuciIÓN DE GARANTÍA EN CONTRATOS OBRAS DE CAMINOS 


Santiago, 19 de Octubre de 1923.—Secc. 2.2—Núm. 1,615. —Tenient 
do presente: 
Que las disposiciones de los artículos 66, 69 y 70 del Reglamento pi 
Contratos de Obras Públicas, sobre plazo y devolución de garantía, no son 
aplicables a los contratos de ejecución de obras de caminos en la parte en 
que no haya obras de arte, ya que durante el plazo de garantía que es de 
un año o seis meses, según si la construcción importa más de veinte mil 
pesos o menos de esta suma, se explota la obra en forma que los desper- 
fectos originados por el tránsito del público en general no pueden ser 11m 
putables al contratista, y mL 
Que mantener vigentes las carantías en tal caso, importa encarecer 
valor de las obras, A 
o 
Decreto: ce 


Se declara para los efectos de lo' dispuesto en los artículos 66, 69 y 7 
del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que, hecha sin obse 
vaciones la recepción provisoria de las obras contratadas de caminos, s 
devolverán las retenciones y garantías del contrato en lo que no estuvi 
ran afectas a cargos al contratista, debiendo dejarse retenida por el plazo 


el | di 


ad 
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de garantía, la cuota que proporcionalmente corresponda al valor de las 
obras de arte si las hubiere. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Grobrerno.—ALeEssaNDxI.—/. Mardones. 


CAMINEROS MAYORES. —CONDICIONES PARA OPTAR AL PUESTO 


Núm. 1624 —Santiago, 29 de Agosto de 1922 —Vistos, lo dispuesto 
en el art. 120 del Reglamento de Caminos y la necesidad que existe en que 
el personal de Camineros Mayores posean los convcimientos necesarios para 
que puedan servir de verdaderos auxiliares de los Ingenieros de Provincial 


Decreto: 


A) Para optar al cargo de Caminero Mayor, a falta del título de 
«Conductor de Obras» expedido por autoridad competente, deberá rendirse 
ante una Comisión de Ingenieros, nombrada por la Inspección Greneral de 
Caminos, un examen de competencia que versará sobre las siguientes 
materlas: 

1. Nociones de Geometría; líneas, figuras geométricas, superficies y 
volúmenes. 

2. Nociones de a ció levantamiento de croquis; 
lectura de planos. 

3. Materiales de construcción: Madera, fierro, ladrillos, cal, cemento, 
piedra chancada, ripio, arena. 

4. Mezclas y concretos: tubos de concreto e ideas generales sobre 
concreto armado; albañilerías de piedras y ladrillos. 

5. Construcción de caminos. 

6. Construcción y conservación de calzadas ripiadas, macadamizadas 
y adoquinadas. 

7. Formación de especificaciones y presupuestos. 

8. Conocimiento de la Ley y Reglamento de Caminos. 

B) El examen será oral y escrito, debiendo el examen escrito ser en- 
tregado en una sola sesión. 

El examen escrito, firmado por la comisión respectiva y por el inte- 
resado, será archivado en la Inspección de Caminos. 

0) Los interesados, al tiempo de elevar su solicitud de examen, por 
escrito, a la Inspección General de Caminos, deberán acreditar haber cum- 


-plido con la Ley de Servicio Militar y acompañar certificados de honora- 


bilidad. 


Ed 


Anótese y comuníquese.—Gmo. IrLanes B.—R. Montauban E. 


PUENTES 


Cláusulas y condiciones técnicas para la construcción de puentes 


Artículo 1.2 Hechura de pilotaje.—Los pilotes DR se harán uniendo 
dos rieles por sus zapatas com remaches de 3” diámetro, colocados de 
0,40 m. en 0,40 m. alternativamente a uno y otro lado; en la cabeza y en 
la punta se colocarán tres pares de remaches distantes de 0,10 m.; en los 
empalmes el recubrimiento no podrá ser inferior a dos metros. Cada pilo- 
te, sea de DR o SR, tendrá una punta acerada de 0,30 m. de largo. ; 

Es entendido que el precio unitario del contrato por ml., de pilote * 
hecho, están comprendidos los gastos de añadiduras, aunque el largo que 
sea necesario dar al pilote exceda del que fija el proyecto: ¡ 

Art. 2.2 Maderas.—Serán sin nudos defectuosos perfectamente sanas 
y sin rasgaduras, rectas, de aristas vivas y aserradas por sus cuatro caras. 

Art. 3. Ferretería.—Los fierros serán sin pajitas ni grietas, y de la 
mejor calidad. 

Art. 4.2 Piedra.—La piedra será dura y compácta de la procedencia 
que se haya indicado en el proyecto, o en su defecto, de la que señale la 
oficina. | 

Art. 5.2 Ladrillos.—Serán bien da y amoldados, bien cocidos, 
no vitrificados; al golpe darán un sonido seco y claro. 

Art. 6.2 Cal.—Será de la clase que se indique en el proyecto, o en 
subsidio, de alguna marca análoga a la de «Lo Aguirre» que acepte la 
Oftcina. Deberá ser desprovista de materias inertes y se apagará al pie de 
la obra. | 

Art. 1.2 Cemento.—Se empleará el cemento de la marca indicada en 
el proyecto, o en su defecto de cualquiera marca acreditada del extranjero 
que acepte la Oficina. be 

Art. 8.2 Arena.—Será cuarzosa, exenta de materias terrosas de grano 
igual, que pase por un cedazo de 60 mallas por ctm. y que sea totalmente x 
retenida en uno de 120 mallas por ctm + 

9.2 Morteros y concretos.—La dosificación de los morteros y e 
tos se hará con sujeción al proyecto correspondiente. Cuando no se expre- 
se en dicho proyecto la proporción de los componentes se entenderá que 
ella es la siguiente: ¡ y 

Mortero de cemento.—1 parte de cemento y 3 partes de arena lavada. a 

Mortero para emboquillados.—1 parte de cemento y 2 partes de arena L 
lavada. Y 

Concreto.—2 partes de mortero de cemento y 3 partes de pide . 
lavadas o de as chancadas. E 


A 
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Art. 10. 4/quitrán.—Será de hulla. 

Art. 11. Pintura.—Las pinturas serán de color café de tinte suave 
para las maderas y de color plomizo para las ferreterías. Su dosificación 
será la siguiente: 


Pintura en pasta, 1 quintal (46 kilógramos). 
Aceite de linaza cocido, 12 litros (doce). 
Aguarrás. 4 litros (cuatro). 


Art. 12. Clavadura de pilotes.—Los pilotes serán clavados hasta que 
la penetración no exceda de 2 centímetros por golpe en diez golpes suce- 
sivos con una maza de 800 kilogramos y una altura de caida de 4 metros, 
o con una maza de 1 000 kilógramos y una altura de caida de 3,20 m. 
Sin perjuicio de esta disposición, la Oficina determina la fecha definitiva 

El precio que se paga por el metro lineal de clavadura, será invaria- 
ble, es decir, el que fija la propuesta, aunque la penetración llegue a ser 
mayor que la que indica el proyecto. 

Art. 13. La preparación de los morteros y concretos se hará con su- 
jeción a las reglas del arte en cantidades que no superen a las que deben 
emplearse en el mismo día. 

Art. 14. La mampostería se oi con piedras limpias que tendrán 
por lo menos m. 0,10 de espesor y m. 0,25 de cola, Se hará por hileras 
bien trabadas. 

Art. 15, Los emboquillados se practicarán después de haber descu- 
bierto y limpiado las junturas hasta una profundidad de dos centímetros. 

Art. 16. El montaje de la superstructura se hará de acuerdo con las 
prescripciones especiales del proyecto, dando el puente, en la armadura, 
la contra-flecha que aquél indique. 

Se cuidará de que los empalmes se hagan perfectamente, y de modo 
que no quede juego entre las dos piezas ensambladas, que los agujeros 
para pernos tengan diámetros que no excedan en mas de dos milímetros 
de los diámetros de los pernos que se alojarán en ellos; que las vigas prin- 
cipales queden perfectamente niveladas en los empalmes y en los nudos; 
que las piezas por ensamblar no tengan nudos en los puntos de unión, y 
en general, se cuidará de evitar todo defecto que pueda originar desper- 
fectos posteriores. 

Art. 17. La aplicación de la pintura y de la alquitranadura se hará 
después de haber limpiado la superficie sobre que ha de aplicarse. Podrá 
ejecutarse ésta después de armar las vigas a condición de que haya sido 
aplicada de antemano en todos los ensambles y otras superficies que que- 
den cubiertas después de la armadura. 

La pintura se aplicará en general en las superficies laterales aparentes 


del puente. En los puentes enrejados recibirán una mano de aceite y dos 


de pintura las maderas de las vigas-barandas, los brazos de contravientos y 


las puntas de las viguetas y cabezales exteriores a las vigas barandas. Las 


, 


Er 


- demás piezas, con excepción de la cara superior aparente de falso entabla- 
do, recibirán dos manos de alquitrán caliente. 
Art. 18. Los fierros en general recibirán una mano de pintura de 


-minio antes de colocarse y dos de pintura de color plomizo. 


S 

A 

a 
le 
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Queda. excluido el A: de los con base de Da 


30 centímetros o convenientemente. | 
Art. 20. En los enrocados no podrán emplearse Dieli de menos E 
300 kilógramos de ena y en los revestimientos de piedra en seco se cui 


O, 30 m. de cola. 


Instrucciones para el estudio y formación de los proyectos - 
de puentes 


Santiago, Junio de 1905.—Señor Ingeniero: E 
Considerando las dificultades que con cierta frecuencia se han pre- E 
sentado en la ejecución de proyectos de puentes confeccionados pa E 
personal de esta sección, el infrascrito pone en conocimiento de Ud: 
siguientes instrucciones a fin de que se sirva ceñirse estrictamente a 18 
en el desempeño de las comisiones relativas a esta clase de obras que se 
encomienden desde la fecha: 
1.2 El plano de ubicación del puente se levantará con y toda exactitu 
y abarcará las dos riberas del río en toda la extensión necesaria para fo 
mar una idea clara de las disposiciones topográficas que pudiesen afectar* 
la obra por construir, por ejemplo: punto de salida de brazos del rio, * 
cambio de dirección de las corrientes, disposición de las riberas, etc. 
2.2 En el plano se marcará la situación exacta del puente proyectad 
con sus caminos de acceso, tanto en su ancho como su desarrollo, ademá 
las cotas de nivel del terreno. También se indicarán las obras accesoria 
y los pasos de agua que atraviesen el camino, asimismo las variaciones de 
caminos existentes con los propietarios de los terrenos atravesados po 
nuevos caminos. A este respecto debe averiguarse la voluntad de dicho 
propietarios para:ceder el terreno necesario, y en qué forma esta cesión 
haría, consiguiendo, cuando sea posible, una declaración por escrito a es 
efecto, y en todo caso la tasación del terreno ocupado a particulares. po 
variantes en los caminos. | 
3.2 La pendiente de los caminos de acceso no debe exceder el 3%. 
4.2 La escala del plan de ubicacion no debe ser mayor de uno en do 
mil, sino en casos que calificará la oficina. 4 
9.2 A cada proyecto se acompañará un mapa de la región que servi 
la obra. 
6.2 Al practicar el estudio en el terreno se relacionará, tanto el ci 
de ubicación como el perfil longitudinal del eje del puente, con el obje 
mas apropiado e inamovible en las inmediaciones, sin perjuicio de de 
estacados los dos extremos del eje de la manera más duradera posibl 
Estos puntos de referencias quedarán consignados en los planos. 
| 7.2 El plano de perfil debe mostrar toda variación de nivel en la c 
del río y en los accesos, la naturaleza del suelo, las alturas de agua norm 
les y crece, y estará relacionada con el punto de referencia de que trata | 
instrucción número 6. 
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8.2 En la memoria justificada se expresarán las razones que aconseja 
la construcción de la obra, el servicio probable que podrá prestar, la región 
servida con anotación de distancias, o las poblaciones más cercanas y a la 
más próxima estación del ferrocarril, también las razones que justifican la 
ubicación elegida, las dimensiones dadas a la obra, su largo, ancho, luz de 
tramos, la naluraleza de las fundaciones, el régimen del río o estero que el 
puente salvará, y en general todas las indicaciones que tiendan a dar idea 
concreta a las condiciones peculiares del proyecto. 
| 9.2 Los planos de la obra comprenderán: 

a) Planos detallados de ubicación en la forma ya indicada; 

b) Elevación general y planta. En la planta debe marcarse la posi- 

ción de los ensambles y el largo de las piezas que componen las vigas. 
La escala no bajará de 2 mm. por metro, sino en casos calificados por la 
oficina; 

c) Una parte de la elevación de la planta, corte transversal, elevación 
y corte de las cepas. La escala será de 4 o 5 cm. por metro; 

d) Los detalles necesarios de todas las diversas partes de la obra, de 
modo que no quepa duda sobre la forma, disposición y dimensión de los 
materiales empleados; 

e) Todos los planos llevarán anotadas las diferentes dimensiones de la 
obra hasta en su último detalle. 

10. Los materiales que se consultan en Jos proyectos deben confor- 
marse a las dimensiones que se encuentran en plaza. 

11. Los precios del presupuesto serán por los materiales puestos al 
ple de la obra, menos en el caso de los rieles cuyo flete desde el Almacén 

Fiscal se hará figurar aparte. 

Los presupuestos se harán eliminando el valor de los rieles, debiendo 
agregar dicho valor a la suma para dejar constancia del costo total de la 
obra. La primera suma se aumentará en un 10% para ganancias del con- 
tratista. 

El precio de la pintura será por metro cuadrado de superficie indi- 
cando el número de manos, así mismo para la alquitranadura. 

Los precios se calcularán teniendo en vista las cláusulas técnicas de 

la oficina, y las condiciones especiales en que se van a hacer los trabajos. 

12. as barandillas del puente se continuarán por las alas de los estri- 

bos donde exista peligro de desgracia. Las entradas inmediatas del puente 
deben tener un ensanche igual al doble del ancho que tiene el puente entre 
barandillas. 

13. Las especificaciones darán el múmero, las dimensiones, calidad y 
peso de los materiales, según su clase, que se emplearán en la obra, de tal 
modo que no habrá lugar a duda en la ejecución, indicándose la parte de la 
construcción a que correspondan. 
| También debe tomarse en cuenta OS disposición no contempla- 
da en las cláusulas técnicas. | 
A 14. Al entregar a los contratistas el eje del puente por construir se 
dejarán estacados, de la manera mas durable, ambos extremos de ese eje; 
y los estribos correspondientes. También se dará la altura de la cara infe- 
rior del cabezal con relación a las estacas. Se continuará el eje así estacado 
hasta concluir los caminos de acceso, dejando una estaca al punto de tér- 
mino de cada terraplén. También debe estacarse todas las obras de artes 
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accesorias que consulte el proyecto, como alcantarillas, variante de cami- 
nos existentes, etc. 


Tanto la situación de estas estacas como su nivel serán relacionados 
con un punto de referencia inamovible que debe ser, si es posible, el mis- 


mo que indica el plano de situación del proyecto. | 

Al mismo tiempo se levantará nuevamente un plano de situación y el 
perfil lougitudinal del eje estacado, incluso el de los caminos de acceso y 
obras de arte, etc. Dios guarde a Ud.—JorGrE Canvo MAckENNA. 


Instrucción a inspectores de puentes 


1.0 La construcción de los puentes que deben establecerse en los ca- 


minos públicos, se ajustará a las disposiciones del «Reglamento para los 


contratos de Obras Públicas» de fecha 31 de Marzo de 1898, a las especiÉi- 
caciones especiales de la obra y a las cláusulas y condiciones técnicas de la 
oficina. 

El inspector debe tener en su poder, al hacerse cargo de la inspección 
de obra, un ejemplar de cada una de las piezas nombradas y una copia de 
los planos. 

2.2 La entrega de la obra al contratista se hará por intermedio de uno 
de los ingenieros de la oficina en presencia «del inspector que ha de vigilar 
los trabajos. Se dejará constancia de esta entrega indicando los niveles y 
punto de referencia, en un acta que firmarán por triplicado: el ingeniero, 
el contratista o su representante legal y el inspector. 

3.2 El inspector fiscal deberá permanecer al pie de la obra durante 
todo el tiempo que permanezcan en ella los operarios. 

No es permitido a un inspector ausentarse del lugar de la obra sin 
autorización de la oficina. 

Llevará un libro que abrirá con el acta de entrega del eje de la obra y 
que cerrará con las actas de recepzión poro da y definitiva. in dicho 
libro se anotarán: 


a) Las órdenes de servicio emanadas de la oficina y las que dicten los 


ingenieros que visiten los trabajos. Estas últimas órdenes serán firmadas 
por el ingeniero respectivo y por el inspector; 
b) El número de operarios que se mantenga diariamente en la obra; 


c) El estado diario de las fundaciones con la anotación de las diferen- 


tes incidencias que en su construcción se produzcan, y en cuanto sea posible, 
con la indicación de la naturaleza de los .terrenos atravesados; 


d) Las cantidades de materiales que se reciban al pie de la obra y que - 


sean aceptados como de buena calidad; 
e) Los estados semanales de trabajo efectuado; 


F) Todas las observaciones que conduzcan a dar a conocer el modo y 


forma como se ejecuta la obra; 


9) Anotará también eb este libro todos los datos que tiendan a dar idea 


del régimen del río o estero que salvará, para lo cual hará observaciones 


de alturas de agua, velocidades y otros datos, de acuerdo con las instruccio- 


nes que le imparta la oficina. 


4.0 El libro a que se refieren los incisos anteriores será entregado al A 
Jefe de la Sub-Sección después de practicada la recepción a fir= 9 


mada por el Inspector Fiscal. 


a a e 
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9.2 El Inspector Fiscal rechazará los materiales que no cumplan con 
los requisitos exigidos por las especificaciones y ordenará que sean retira- 
dos del lugar de la obra a la brevedad posible. 

6. Tanto en la inspección de obras contratadas como en la ejecución 
de trabajos por administración, el Inspector Fiscal vigilará por que estos 
se ejecuten de acuerdo con los planos, especificaciones e instrucciones 
emanadas de la oficina y con las prescripciones del Cuaderno de cláusulas 
y condiciones. 

7.2 Cuando las fundaciones sean constituídas con pilotaje, anotará 
el estado de clavadura de cada pilote, tomando personalmente las indicacio- 
nes necesarias para la confección de cuadros que consignará en el libro de 
que habla el artículo 3.9, en conformidad al siguiente modelo: 
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Se anotará la penetración en cada uno de los cinco primeros golpes 
y en seguida despues de cada andada de cinco golpes, siempre que se: 
uniforme la penetración. 
8.0 El Inspector Fiscal dará cuenta a la oficina, en comunicacione 
dirigidas al Director General, de toda dificultad que se presente durante 
la construcción que no pueda resolver por sí mismo de acuerdo con l 
datos del proyecto, las órdenes de la oficina o las prescripciones de esta: 
cláusulas; asimismo de cualquier circunstancia que juzgue perjudicial pa 
la estabilidad de la obra. 
9.0 Remitirá un informe semanal de la marcha de los trabajos, dan 
cuenta exacta del estado en que se encuentran a la fecha, y coa 
el estado de clavadura cuando este trabajo esté en ejecución. y. 
10. Cuando el contratista pida un estado de pago en conformidad 
articulo 40 del «Reglamento para los Contratos de Obras Públicas», 
inspector enviará a la oficina una planilla firmada por él, que comprenderá. 
cada clase de obra especificada en el contrato. Esta planilla tendrá cuatri , 
columnas, a saber: 
1) Clase de la obra; 
2) Cantidades totales de obras hechas según la planilla anterior; 
3) Cantidades totales de obras hechas a la fecha; 3 
4) Observaciones, como, por ejemplo, si se han excedido las canti A 
dades que fijan las especificaciones del contrato, etc. | q 
11. El Inspector hará personalmente todas las mensuras y cubicacio 
nes necesarias para la formación de las planillas de que trata el artícul 
10, y en ningún caso se adoptará las que suministra el contratista. 
12. Las observaciones que hubiere de hacer sobre los trabajos debe 
dirigirse al contratista o su representante en la obra, y de ningún modo a 
los operarios ocupados en la faena. En la ejecución de trabajos por adm 
nistración los inspectores cumplirán tambien las instrucciones que siguen 
13. Los elementos de trabajos recibidos del Almacén Fiscal para u 
puente determinado, no podrán emplearse en otro puente sin autorizaci 
de la oficina. 
14. Al terminar una obra el Inspector mandará a la oficina una liste 
de las herramientas que se hallan en su poder, anotando en lista po 
las que se hubiesen comprado. 
El Inspector es responsable de los elementos fiscales que tiene a 
cargo. o 
15. Se remitirá mensualmente una Memoria de los' trabajos 00 pe 
dos, sin perjuicio del informe semanal a que se refiere el artículo 9.2 
16. Las cuentas de inversión de los fondos puestos a disposición 
un Inspector se presentarán una vez al mes a la brevedad Po despu 
de terminada la obra. 
17. Las cuentas de inversión se rendirán en los formularios impreso 
de la oficina y se acompañarán de los recibos por duplicado, llevando 
original la estampilla de impuesto correspondiente. : 
Debe presentarse recibo por toda inversión mayor de un peso. 
18. Los fondos recibidos por un Inspector para una obra determinad: 
no podrán emplearse en otra obra sino con la autorización de la oficina 
19. Es deber del Inspector comunicar sin demora a la oficina to: 
denuncio que llegue a su conocimiento respecto del estado de los puen 
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y aprovechar toda oportunidad para visitarlos, remitiendo el presupuesto 
de reparación cuando ésta sea necesaria aunque no haya recibido orden 
para ello. 


Raglamento para el servicio de balseaderos 


Santiago, 11 de Octubre de 1912 — Núm. 2 190.—Vistos estos antece- 
dentes, Decreto: 

Apruébase el siguiente Reglamento para la concesión de permisos para 
instalar balseaderos: 

Artículo 1.2 En lo sucesivo, los servicios de balsas destinadas al trans- 
porte en los ríos del territorio de cada provincia de la República, se harán 
por particulares en virtud de los permisos quese conceden, de acuerdo con 
las disposiciones del presente Reglamento. 

Art. 2.2 Los solicitantes se presentarán a la Intendencia respectiva 
acompañando a la solicitud los siguientes datos: 

al: Un plano de situación del AS que se proyecta y de sus ac- 
cesos; 

b) El detalle de los materiales que se propone emplear, indicando las 
dimensiones. 

La solicitud deberá contener las condiciones especiales que se consi- 
dere conveniente expresar como plazo y garantías, y detallará la tarifa que 
se cobrará por las diversas clases de tráfico que se expresan: 

Pasajeros a pie, en coche o en carreta, cada uno; 

Pasajerus a caballo, incluso éste, cada uno; 

Coches de dos ruedas; 

Coches de cuatro ruedas; 

Carretas de dos ruedas; 

Carretas de cuatro ruedas 

La tarifa del transporte de estos vehículos no comprenderá el conduc- 
tor, pasajeros ni animales de tiro de los mismos. 

Carga general, cada quintal métrico; 

Animales empleados en el arrastre de vehículos, cada uno; 

Ganado bovino, equino, asnal, mular y porcino, cada uno; y 

Ganado ovino, cada uno. | 

Art. 3.2 Las solicitudes que cumplan con los requisitos enumerados, 
se enviarán informadas por el Intendente a la Dirección de Obras Públi- 
cas, oficina que a su vez informará al Ministerio de Industria y Obras Pú- 
blicas? para su resolución. | 

El Ministerio resolverá a qué Intendencia corresponderán los servicios 
de balseadores en los ríos limítrofes de provincias. 

Art. 4.2 Los concesionarios quedarán obligados a hacer gratuitamente 
los pasajes de los empleados y agentes de policía, empleados de correos y 
telégrafos, soldados del Ejército y los transportes que se hagan por cuenta 
de estas reparticiones. 

Los demás servicios públicos tendrán un 50% de descuento sobre la 
tarifa establecida.” 

Art. 5.0 La tarifa se fijará en un sitio visible en el line de atraque 
de las balsas en ambas riberas del río; y queda absolutamente prohibido 
cobrar una tarifa superior a la fijada en el decreto de concesión. 
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La contravención a lo dispuesto en la última parte de este artículo 
será causal suficiente para decretar la caducidad de esta concesión. 
Art. 6.2 Igualmente, so pena de caducidad de la concesión, el con- 
ceslonario no puede eximirse en los avisos que publique o en los boletos 
de pasajes de la responsabilidad que conforme a la ley le corresponda 
por deterioro de las cosas y daños de las personas y animales que trams- 
porte. 3 
Art. 7.2 La balsa se entregará al servicio sólo en vista de un certifi 
cado expedido por ei Ingeniero de la provincia en que se deje consta 
que la instalación reune las condiciones de seguridad necesarias para su. E 
buen funcionamiento, sin perjuicio de la responsabilidad del concesionario, E 
que contempla el articulo 5.2 
Art. 8.2 Los Intendentes y Gobernadores vigilarán el estricto compl 
miento de este Reglamento por parte de los concesionarios, debiendo poner 
en conocimiento del Ministerio de Industria y Obras Públicas toda falta 
al respecto. 
Art. 9.2 Serán causales suficientes para declarar la caducidad de la ' 
concesión antes de vencerse el plazo: $ 
1.2 Mal estado de la balsa y de la instalación, certificado por el Inc E 
niero de la provincia. he 
2.2 Servicio irregular del balseadero; 3 
3.2 Negativa del concesionario a la petición del Intendente para reem- 
plazar por otro a un empleado de mala conducta: 
4.0 No cumplimiento de las condiciones estipuladas; y A 
5,0 Aceptación, previos los trámites establecidos, de una nueva solici- 
tud de otro interesado que ofrezca hacer el transporte con tarifas mas ba- 
jas que las fijadas en la concesión existente. A 
Art. 10. En los casos en que los Intendentes consideren necesaria la 
instalación de un balseadero en puntos en donde no haya concesión, po- 
drán pedir propuestas para hacer este servicio en conformidad a las dis: 
posiciones del presente Reglamento. 
Las propuestas se enviarán informadas al Ministerio para su reso- 
lución. 3 
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletán de 
las Leyes y Decretos del GFobierno.—Barnos Luco.— Oscar Vael. | 


38 
; 
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Por decreto número 22, de 9 de Enero de 1913, se dispone que la DiA 
rección de Obras Públicas mantenga el servicio de balseaderos en todos 
aquellos puntos donde no se presenten interesados para tomarlos en arre 


damiento. 
Alcance de las disposiciones del O anterior 


Núm. 878.-—Santiago, 27 de Julio de 1914.—-El decreto número 2 190, 
de 11 de Octubre de 1912, aprueba el Reglamento para la concesión de 
permisos para instalar balseadores en los ríos de la República, de « acuerdo 
con las disposiciones del mismo Reglamento. 


+ 


PUENTES 897 


Los concesionarios de algunos balseaderos han reclamado del hecho 
de haberse instalado otros balseaderos en puntos cercanos a los que ellos 
ocupan en virtud de las concesiones obtenidas con arreg.o a las citadas 
disposiciones. 

Con el mérito de los informes dados al Ministerio por la Dirección de 
Obras Públicas y por el Consejo de Defensa Fiscal, y visto lo dispuesto en 
el artículo 598 del Código Civil y en el artículo 219 del Código de Comer- 
cio, este Departamento estima sobre el particular: 

1.2 Que los permisos otorgados con arreglo a las disposicicnes del 
citado decreto, no importan la concesión de un privilegio o monopolio que 
sólo puede otorgar la ley, sino una autorización para ejercer el tráfico en 
las determinadas condiciones que debe fijar la autoridad cuando se trata 
del uso y goce de bienes nacionales en su empleo para el servicio público; y 

2.2 Que dictada la reglamentación en conformidad a las disposiciones 
que se han citado en los Códigos Civil y de Comercio, quedan sujetos a 
ella quienes quieran ejercer la industria del transporte en los ríos. 

En consecuencia, no debe permitirse la instalación de balseaderos en 
los ríos frente a los caminos públicos sino a los que pe an obtenido la 
concesión del Gobierno con arreglo al decreto número 2 190, de 11 de Oc- 
tubre de 1912. 

Las personas que deseen ejercer el transporte para el público por 
medio de balsas, en los ríos en puntos donde ya haya concesiones, pueden 
pedir la autorización correspondiente, la cual deberá aceptarse si cum- 
pliéndose las condiciones que establece el Reglamento se ofrece aplicar 
una tarifa igual o menor, causal de caducidad de las concesiones actuales 
establecidas en beneficio del público en el número 5 del artículo 9.” del 
Reglamento. 

Lo digo a US. para que US. y los Gobernadores de su dependencia 
adopten las medidas que sean del caso en vista de lo manifestado en esta 
Circular. 

Dios guarde a US.—ENrIQUE ZaÑartU P. 


Reglamento para Conductores de Puentes 


Son obligaciones del Conductor: 

1.2 Atender a la conservación de los puentes carreteros y obras acce- 
sorias en su zona, ejecutar las reparaciones necesarias y la construcción 
de nuevas obras en conformidad con las órdenes que imparta la Inspección 
General de Puentes y Caminos. 

2.2 Llevar una lista de todos los puentes bajo su vigilancia con las 
siguientes indicaciones: 

a) Nombre, ubicación, fecha de la construcción y reparaciones que se 
efectúen; 

lb) Características de la obra, como ser longitud, número de tramos, 
luz de los mismos, tipo de viga y tipo de infrastructura, y 

c) Gastos de conservación. 

3.2 Inspeccionar, por lo ménos, dos veces al año cada uno de los puen- 
tes de la zona bajo su vigilancia. 
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y de las oa de su zona, a los pr 
obras a 


tes de hdd obras, feas los nd Dio Dec ? | 
SN Recopilar datos sobre el régimen de los ríos y sobre la natura 
del subsuelo de sus lechos, valor de fletes y demás datos a 
construcción de puentes. 
9.0 Atender a las indicaciones que respecto a la conservación y re 
ración de puentes le neenn los ingenieros de po y las autoridade; 
administrativas. 
10. Proporcionar a los Ingenieros Inspectores y a los Ingeniada 
provincia todos los datos que pidan referentes a los trabajos que se efectúel 
y acompañarlos en sus visitas de inspección cuando así lo soliciten. a 
11. Informar sobre el avance de los trabajos a los Intendentes y Go- 
bernadores, debiendo presentarse a estas autoridades cada vez que 8 
posible. cd 
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Instrucciones al personal de la Inspección General 
de Arquitectura 


Mientras se dictan las disposiciones generales y con el objeto de uni- 
formar y mejorar la marcha de la oficina, y a fin de evitar en lo posible 
los defectos que suelen notarse en la construcción de los edificios públicos, 
esta Inspección General ha resuelto, de acuerdo con el señor Director Gre- 
- neral, hacer efectiva la responsabilidad del personal encargado de su vigi- 
lancia y de la confección de los proyectos; y al efecto ha decidido exigir a 
los arquitectos el más estricto cumplimiento de las siguientes 


INSTRUCCIONES 


1 No se procederá a formar planos y presupuesto alguno de cons- 
trucción sino después de haberse recibido orden escrita del Ministerio, 
impartida por oficio o por decreto supremo en la cual deberán expresarse 
las necesidades que corresponderá llenar al nuevo edificio, tanto respecto 
a su capacidad como a la clase de construcción. (Decreto 59, Enero 20 
de 1910). 

2. Encomendada la elaboración de un proyecto de edificio a un ar- 
quitecto, deberá éste trasladarse al terreno mismo donde se construirá la 
obra, para tomar personalmente los siguientes datos: ubicación y orienta- 
ción del sitio; forma, dimensiones y nivelación del terreno (aunque exista 
en la oficina un plano detallado de él); naturaleza del subsuelo y profundi- 
dad a que se encuentra el terreno firme; datos sobre las murallas media- 
neras; existencia o no de los servicios de agua y desagúes en la localidad; 
lista y precios de los materiales de la región, valor de la mano de obra, 
transporte, etc. Además anotará la existencia de materiales que puedan 
abaratar la obra como ser, el ripio, la escoria, etc., para la fabricación del 
concreto; la piedra para los cimientos; la madera, etc., debiendo darse en 
el proyecto preferencia al empleo de estos materiales. 

Del resultado de su visita dará cuenta por escrito a esta Inspección, 
quedando dicho informe de comprobante de los precios que fije más tarde 
en el presupuesto de la obra. 

Los arquitectos autores de un proyecto serán directamente responsa- 
bles de las dimensiones fijadas a los distintos materiales que se consulten 
en los planos. | 


(1) Véanse en la Parte 1 las disposiciones de la legislación codificada referentes a 
edificios, 


s6U RECOPILACIÓN 


3. Elaborado el ante-proyecto respectivo de acuerdo con el programa 
aprobado por el Ministerio a que corresponda, y en casos de edificios es- 
colares con el Reglamento de Edificación Escolar y en especial de su ar- 
tículo 3.2 que dispone vayan redondeados los ángulos formados por los 
muros y tabiques entre sí y con los cielos; deberá el arquitecto entregar los 
planos al arquitecto jefe respectivo para su revisión y aprobación; y obte- 
nida ésta, se procederá a la confección en hojas del tamaño reglamentario 
(0,95><0,63 m. a 0,630,475 m.) de los planos generales definitivos (pla- 
nos de ubicación dentro de la ciudad con su respectiva orientación, plan- 
ta de cada piso, fachadas principales, cortes necesarios y principales pla- 
nos de detalles) como también del presupuesto oficial y de las especificacio- 
nes técnicas especiales; todo lo cual deberá pasar, visado por el Arquitecto 
Jefe ya citado y por el Inspector General al E de Obras Públicas 
para su aprobación. ¿3 

Se acompañarán también al Consejo los colón ÓN justificativos de las ke 
techumbres metálicas de mas de 12 m. de luz, de apoyos aislados que de- 
ban soportar cargas de importancia, muros de sostenimientos, etc., es decir: 
todos los cálculos que sean necesarios para justificar las dimensiones del m0 
proyecto. | 
Deberá en todo caso acompañarse el proyecto de una minuta en la 
cual se dejará constancia, junto con el presupuesto, del precio por: metro 
cuadrado de edificio de un piso, de dos pisos, etc. : 

Asimismo, en caso que el edificio en proyecto sea destinado a His- 
cuela o a Liceo, se dejará constancia de su capacidad de alumnos, y del 
precio del edificio por cada uno de estos, distinguiéndose entre internado 
y externado. 

4. Todo Presupuesto Oficial, se hará con precios unitarios que con-- 
sulten sólo un diez por ciento de ganancia y se redondeará, por medio de 
la partida de imprevistos, a la centena superior. El presupuesto oficial y 
las especificaciones técnicas especiales se harán por lo menos, por triplica-- 
do, entregándose previamente visado, un ejemplar de cada uno a la Ofici- 
na de los Estados de Pago para el legajo respectivo y otro al Archivo para 
las «Bases de las Propuestas». | 

5. Por haber dado mal resultado en la práctica la supresión de posti- 
gos en las ventanas de los edificios dedicados a la instrucción, en adelante 
se cuidará de consultar para ellos ventanas con postigos de celosías, pero 
sólo en las ventanas que den a la calle y en la que los S el sol a causa 
de su orientación. 3 

6. Ademas, y en vista de que las Manda no consultan fondos 
para la pavimentación de las veredas exteriores de los edificios fiscales, en 
lo sucesivo serán ellas consultadas en los presupuestos que se formen 
para reparación de edificios que no las tengan, o para la construcción de 
nuevos. : A 

7. En vista de que en repetidas ocasiones el señor Director General 
ha llamado la atención de esta Inspección a los olvidos y omisiones en los 
presupúestos, se cuidará de no olvidar de consultar en ellos, si necesario 
fuere, el relleno de los patios (en especial en edificios para escuelas) con 
material permeable, como también el desvío o el abovedamiento de las 
acequias, y los muros divisorios de cierros cuando sea neceeario. | 


ARQUITECTURA 861 


8. Deberán consultarse igualmente partidas para la instalación de 
servicio de campanillas eléctricas (según programa) y de los servicios hi- 
giénicos, alumbrado y calefacción (si se consultaren en el programa). Se 
cuidará de establecer en las especificaciones que si el contratista de la obra 
no acreditare conocer a fondo dichos servicios, deberá proponer oportuna: 
mente al arquitecto para su aceptación por esta Inspección a los especia- 
listas que se harán cargo de su instalación. 

9. Se consultará por fin en todo presupuesto oficial que : se forme, 
una partida equivalente al diez por ciento del mismo para obras no pre- 
vistas (mo para olvidadas); y en caso de ser contratada la obra por suma 
alzada formará dicha suma sin modificación parte integrante del contrato 
y por tanto del presupuesto adaptado al monto de el, y su inversión tota! 
o parcial quedará subordinada a los nuevos trabajos no consultados en 
el presupuesto ni en los planos y que se ordenaren previa autorización 
del Inspector General. En caso de no ser invertida parte o el total de la 
referida suma, quedará de hecho rebajado el monto del contrato en una 
suma igual a la que se deje sin invertir, pasando ella a rentas generales de 
la nación. 

Los arquitectos cuidarán de dejar constancia de esta cláusula en las 
especificaciones administrativas que en cada caso se formen. 

10. Ordenada por quien corresponda la petición de propuestas públi- 
cas o privadas para la reparación, transformación o construcción de un 
edificio, el arquitecto designado para la vigilancia de los trabajos formará 
el legajo de Bases y Documentos para las Propuestas, legajo que servirá 
de consulta a los proponentes interesados, y que deberá contener las si- 
gulentes piezas: 

A) Copia del decreto o decretos que ordenen confeccionar el proyecto 
y formar el presupuesto, que aprueba los planos, y que ordena pedir pro- 
puestas; 

Bb) Los planos generales y de detalles ya confeccionados, todos debi- 
damente numerados y aprobados por el Consejo de Obras Públicas; 

(7) El presupuesto oficial de las obras consultadas; 

D) Las especificaciones técnicas especiales, y las administrativas 
(cuando ¡as haya); 

E) Un ejemplar de las especificaciones generales; 

F) Un ejemplar de las especificaciones y reglamento para la cons- 
trucción de edificios destinados a escuelas (cuando sea del caso); 

G) Un ejemplar del reglamento vigente para contratos y obras pú- 
blicas; y por fin 

H) Un ejemplar del formulario para la presentación de propuestas, 
formulario en el cual deberán necesariamente anotarse los siguientes datos; 

a) Nombre del edificio; 

b) Naturaleza del trabajo por ejecutarse; 

c) Plazo fijo dentro del cual deberá quedar total y satisfactoriamente 
terminado; 

d) onto de la multa que deberá abonar por día el contratista en caso 
de mora; 

e) Valor mínimo que deberá tener cada estado de pago que se extien- 
da a favor del contratista, valor que se fijará en vista del monto del pre- 
supuesto y del plazo que se establezca; y por fin 


vez 


362 RECOPILACIÓN 


£) Monto del seguro que deberá tomar el contratista a favor del 
rector de Obras Públicas, seguro que deberá comprender también las obr 
de albañilerías, sin excluirlas como se hacía anteriormente. | ) 
11. Tramitadas las propuestas presentadas, y aceptada una de ell 
deberá el arquitecto dar cuenta por escrito a la oficina de Jos estado: 
pago si el agraciado con la propuesta ha firmado dentro del plazo que es 
tablece el artículo 16 del reglamento para contratos de obras públicas *), 
cada uno de los documentos que forman las bases (salvo los de la letra A); 
y hecho, entregará los planos originales firmados por el contratista al ar 
chivo de esta Inspección General, y a la Oficina de Estados de Pago todos: 
los documentos restantes, para que ésta a su vez certifique el hecho par: 
los efectos de la legalización del contrato, dejando constancia de que e 
contratista ha hecho los depósitos de garantía que establece el citado: m 
glamento. 0 
12. Aprobado un proyecto, en caso alguno se podrá introducir » modi- 
ficaciones en los planos. presupuestos o especificaciones respectivas, como el 
repetidas ocasiones ha acontencido; los arquitectos deberán desorrollar lc 
planos detallados ajustándose a los planos generales y dentro de los precio, 
que ellos han estipulado en los presupuestos oficiales primitivos que servi: 
rán de base a la propuesta. 
Si a juicio del director de la obra fuera indisponadla introducir al 
guna modificación, deberá poner el hecho con debida oportunidad (pa 
evitar retardos) en conocimiento del Inspector General para su resol 
ción ? 
de Aceptada una propuesta, no deberá proceder el arq uitecto aid 
tor de los trabajos a entregar el sitio al contratista sin cerciorarse previ 
mente en la Oficina de los Estados de Pago de si el interesado ha firmado 
la escritura pública o contrato del caso, y hecho entrega de los o s 
respectivos. | 
14. Al remitir un director de trabajos el primer estado de pago, d 
berá acompañar:o de los siguientes documentos: 
a) Dos ejemplares del presupuesto de la obra adaptado al monto de 
la propuesta aceptada, y en el cual se dejará constancia del monto, fechs hi 
y autor del presupuesto oficial; : Y 
b) Dos ejemplares del acta de entrega de sitio; 0 
c) Una póliza de seguro, (en una compañía con agencia en Santiago) 
a favor del Director de Obras Públicas por la suma que sea necesaria sl. 
ya se emplezan a pagar obras susceptibles de sufrir por. za acción: del: 
fuego; y cier Ena 
d Cuatro ejemplares del estado de pago. 
Para los estados siguientes sólo se necesitarán los cuatro ejemp! 
del nuevo estado y la constancia de estar vigente el seguro. 
Los arquitectos deberán tener presente que en caso alguno se adm 
tirán errores ni enmendaturas en los estados, como también que debe 
tener un legajo en todo igual al que forme la Oñema de los Estado: 
Pago. 


¿an 


E 


1) Diez días desde que el onlatiana tenga Andi oficial de la aceptación d 
propuesta. 
2) Artículo 31 del Reglamento para Contratos de Eta Públicas, y aca 
premo número 835, de 25 de Abril de 1903, 
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15. Cuando un Arquitecto recibiere fondos para pagar directamente 
trabajos contratados, deberá mantenerlos depositados en la respectiva Te- 
sorería Fiscal o en un Banco en cuenta especial; y en caso de cancelar es- 
tados de pago, cada vez que lo haga deberá remitir, conjuntamente con 
las demás piezas que menciona el número anterior, tres ejemplares de cada 
estado a esta Inspección, haciéndoles el Arquitecto la anotación: «Para 
abonar a la cuenta de......>». 

Además, el Arquitecto cuidará de remitir mensualmente a esta Ins- 
pección General un estado del movimiento de los fondos que tenga en su 
poder. 

16. En caso ON ni por ningún motivo, podrán extenderse esta- 
dos de pago por sumas mayores que las que corresponden al valor efecti- 
vo de la obra satisfactoriamente ejecutada, o al 502 del valor en plaza de 
los materiales acumulados dentro del recinto de la obra. y que hayan sido 
previamente aceptados por el Inspector Fiscal *), siempre dentro del míni- 
mun fijado en las bases a cada estado; ¡y en caso de contravenir esta ins- 
trucción será el Arquitecto directamente responsable de la mayor suma 
pagada, sin perjuicio de remitirse los antecedentes a la justicia ordinaria, 
para hacer efectiva la acción criminal correspondiente. 

Ademas, en caso de hacerse abonos por materiales, cuidará el Arqui- 
tecto director de descontar dichos abonos a medida que vayan siendo em- 
pleados los materiales y pagadas las obras respectivas. En todo caso, cuan- 
do hayan abonos pendientes y mientras no se descuenten, en todo estado 
se dejará constancia del valor a que están reducidos o ascienden dichos 
abonos. : 

17. En vista de que a menudo los Inspectores de Obras, y aun algu- 
nas veces los directores de trabajos, no conocen suficientemente las espe- 
cificaciones para la construcción de edificios, como tampoco el Reglamento 
vigente para Contratos de Obras Públicas, ni tienen libros órdenes en las 
obras, y algunas veces ni siquiera los planos y antecedentes de un contra 
to; en adelante al iniciarse un trabajo deberá el Arquitecto Director de él 
cuidar de que cada obra en construcción haya permanentemente los si- 
guientes documentos: Un libro diario foliado que se encabezaría con una 
copia hecha por el Inspector mismo (de su puño y letra) de las especifica- 
ciones especiales y del presupuesto oficial; 

Una colección debidamente numerada de todos los planos generales y 
de detalle ya elaborados y de los que se elaboren durante la ejecución de 
los trabajos de cuya lista y entrega al contratista se dejará necesariamente 
constancia en el libro de órdenes; y 

Un ejemplar de las especificaciones generales, y las de escuelas cuan- 


do se tratare de un edificio de tal naturaleza, y del Reglamento para Con- 


tratos de Obras Públicas. 

En dicho libro de órdenes anotarán el Visitador de Edificio y el di- 
rector de trabajo sus visitas y las órdenes u observaciones que juzguen 
conveniente impartir para la buena marcha de los trabajos. 

18. Los Arquitectos visitadores y los Arquitectos de las obras quedan 
encargados del estricto cumplimiento de la disposición anterior, como 
también de cerciorarse de si los Inspectores conocen o no sus obligaciones 


1) Artículo 41 del Reglamento. 
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1 , E 
y las disposiciones del reglamento y de las especificaciones generales y 3 
especiales de la obra, dando cuenta a esta Inspección en caso de compro- 
bar la ignorancia del Inspector. q 

19. "Todo Arquitecto-Director de algún trabajo contratado deberá te- 
ner cuidado de exigir el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
22 del Reglamento para Contratos sobre subcontratación de trabajos; 
como también de cuidar que sean alquitranadas con alquitrán vegetal 
(nunca con alquitrán mineral) laz piezas de madera en contacto con hu- 
medad o con albañilería de cualquier naturaleza que sea. 

20. Terminada la ejecución de los trabajos contratados, deberá la 
Comisión designada para su recepción provisoria revisar previamente si 
los trabajos han sido ejecutados en estricta sujeción a las especificaciones 
respectivas, y si no encontrare observación que hacerles, dejará constan- 
cia del hecho en una acta que se extenderá por triplicado, uno de cuyos 
ejemplares se entregará al contratista, y otro al Arquitecto de la obra, re= 
mitiéndose los restantes a la Oficina de los Estados de Pago, con una nota 
del Arquitecto-director en que diga si ha incurrido o nó en multa y otra 
de descuento que le deben hacer. El Arquitecto de la obra deberá cuidar 
que la recepción tenga lugar dentro de los diez días siguientes a la trans- 
cripción del nombramiento de la Comisión, y de la distribución de las + 
ca 

Verificada la recepción provisoria, hará entrega el Inspector al 
rd de la obra, pasándolos éste al archivo (previo recibo) de los 
antecedentes que han servido de base al cumplimiento del contrato, es 
decir, del libro de órdenes, planos, especificaciones, Órdenes transmitidas 
por escrito por el Arquitecto o por la Inspección. 

22. Igualmente, y junto con el estado de devolución del 15% de las 
retenciones hechas al contratista, deberá el Arquitecto remitir a la Oficina - 
de los Estados de Pago, dentro de los ocho días siguientes a la recepción, 
una memoria especial detallada en la cual se dejará constancia de los 
siguientes datos: 

a) Obra: su ubicación y trabajos llevados a cabo, modificaciones 1n- 
troducidas y con qué autorización; , 

b) Costo, presupuesto primitivo, monto de la propuesta aceptada y 
costo definitivo con las modificaciones y agregaciones hechas; 

c) Plazo, fecha de la iniciación y de la en que debían haberse termi- 
nado dentro del plazo, prórrogas concedidas y causas que la motivaron, 
y fecha en que quedó el trabajo total y satisfactoriamente terminado; 

d) Contratista: su nombre, sus procederes en la obra, manera de dar 
cumplimiento a eu contrato y a sus compromisos con el Fisco, con el co-. 
mercio y los trabajadores, e impresión personal del Arquitecto sobre las 
condicioniones de él (1); 

e) Inspector de la obra: su nombre, condiciones de empleado, com- 
. petencia, etc. Y 

Agregará, además, todos aquellos datos y observaciones que estime 

por conveniente. | 


(1) Estos datos son indispensables para poder dar cumplimiento al inciso 8.9 del 
artículo 12 del Reglamento para Contratos. 
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Se previene que no se dará curso al estado de devolución si,no se 


- cumple previamente con esta disposición. 


| 


Para terminar, quiero llamar a Ud. la atención hacia los frecuentes 
reclamos que llegan a la Dirección por trabajos omitidos o por trabajos 
mal ejecutados, de lo cual son responsables el arquitecto de la obra y mo- 
ralmente los jefes que intervienen en la fiscalización de los proyectos y 
de la ejecución de los trabajos; lo que ha motivado órdenes de la Direc- 
ción General de hacer efectiva dicha responsabilidad, como tambien la 
que corresponda a omisiones u olvidos en los planos, presupuestos y es- 
pecificaciones. 

Con tal fin, esta Inspección ha resuelto exigir a su personal el mas 
estricto cumplimiento de las precedentes instrucciones. 

Aplicara, en consecuencia, penas disciplinarias a los que no las cum- 
plan después de amonestados, y se dará cuenta al Director para que tome 
las medidas que estime del caso para aquellos reincidentes en ño cumplir 
estas disposiciones. 

Santiago, Marzo de 1912.—CarLos Coba M., Inspector General. 
—V. B.9, A. Guzmán, Director. 


Reglamento para inspectores de arquitectura 


Santiago, Junio 21 de 1900.—Para el mejor servicio e inspección de 
los trabajos de arquitectura dependientes de la Dirección General de 
Obras Públicas, en conformidad al Reglamento de esta oficina, se tendrá 
presente el siguiente Reglamento de Inspectores de Arquitectura: 

Articulo 1.2 La Dirección General de Obras Públicas por medio de 
los jefes o subjefes respectivos, someterá a examen a los interesados en 
ser inspectores fiscales de obras de arquitectura; si el resultado de este 
examen es satisfactorio, el Jefe de la Sección de Arquitectura les dará un 
certificado de competencia que será visado por el Director General de 


Obras Públicas. 


Art. 2.2 En toda propuesta de inspector de arquitectura que se eleve 
al Gobierno, deberá indicarse que el propuesto ha cumplido con los requi- 
sitos siguientes: | 

a) Vener conocimientos de los materiales de construcción en general, 
de los morteros (mezclas, concretos), maderas del país y extranjeras; rocas, 


- arenas, etc,; 


: 
lr. 
h: 


b) Poder interpretar los planos de las obras para su ejecución prác- 
tica; | 
e) Poder efectuar cubicacaciones en los planos y en la obra misma; 
d) Tener práctica en construcciones. 

Art. 3.2 Los inspectores de arquitectura actules que se desempeñaren 
satisfactoriamente, podrán ser propuestos para las obras análogas a las 
que han tenido o tuvieren a su cargo. 

Art. 4.2 Los inspectores de arquitectura dependerán irdctiniefte del 
arquitecto director de la obra o jefe de comisión respectiva y deberán 
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siempre proceder, en cuanto a la obra, en conformidad a las órdenes. q 
al respecto reciban. 0 

Art. 5.2 Cuidarán que las obras aneo sondas a su inspección se. 1 
gan con arreglo a los planos y especificaciones respectivas. - O 

Art. 6.2 Todos los inspectores de arquitectura están obligados a le “ar | 
un Libro Diario de la obra y todos los que sean necesarios para la. cons 
trucción o que le indique el director de la obra. 

En el Libro Diario anotarán, día a día, todas las órdenes que el dc 
tor de la obra dé; la hora en que principia el trabajo; el número de oper 
rios; la cantidad de material recibido y su calidad; las interrupciones de l: 
obra y sus causas; las observaciones que se le hicieren al contratista, o su. 
representante acerca de la mezcla y calidad de los materiales o traba 
ejecutado. Toda orden de trabajo que deje el director de la obra estampa: 
en el Libro Diario bajo su firma, deberá el inspector exigir que también la 
suscriba el contratista o su representante, debiendo anotarlo en el mism 
libro si así no se biciere. El inspector deberá firmar todas las anotación 
que diariamente haga en el Libro Diario. | A 

Art. 7.2 El inspector está facultado para rechazar todo naa q 
no cumpla con las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas 
el Reglamento para los Contratos de Obras Públicas, debiendo dar cuen 
a quien corresponda, del rechazo de material que ha hecho y las causas 
circunstancias por que lo ha hecho. z 

Art. 8.2 Los inspectores de obras de arquitectura deberán vigilar 1 
cesantemente los trabajos encomendados a su inspección, permanecien 
en el trabajo el mismo número de horas que los trabajadores, debiendo” 
ser el inspector el primero en llegar a la obra, como ser también el último 
en retirarse. 1 

Art. 9.2 Deberá vigilar que todos los operarios y trabar al 
jen con constancia e inteligencia, debiendo dar parte al contratista o a. 
representante de todo operario o trabajador que no cumpla con todos es 
requisitos. DN 

Art. 10. El inspector está facultado para suspender en el acto a tod 
operario o trabajador que no sea competente o falte de algún modo a 
moralidad del trabajo. | 

Art. 11. El inspector deberá vigilar que en el trabajo se. observe ve 
dadera disciplina, orden y moralidad no admitiendo por bingún conca 
operarios ebrios o de malas costumbres. — ' ? 

Art. 12. El inspector no está facultado para 1 modus modificacion 
en los planos, especificaciones o ejecución de la obra. Toda idea qu 
respecto tenga, deberá ponerla en conocimiento del director de la obr 
para que éste, si la considera conveniente al edificio que se construye ME 
los intereses fiscales , pueda ordenarla O consu tar a la Sección de A) 
tectura. : 

Art. 13. El inspector debera pasar al e de la obra, para. ql 
éste lo remita a la Sección, o dirigirá directamente a la Sección, 8 segú 
caso, un estado semanal de la marcha de los trabajos de la semana 
haya terminado, indicando en ese estado la cantidad de metros cúbicos 
albañilería ejecutada, sea ésta de piedra o de ladrillo, los metros cuadrad 
de pisos, cielos, carpintería, etc., etc., o lo que ya hiaya hecho, indicando 
la vez el número de operarios y su condición, o en la obra. 
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general, dará cuenta de todas las incidencias del trabajo de la semana an- 
terior. Este estado semanal, cuando no sea entregado directamente al di- 
rector del trabajo por ro estar en la localidad donde se construye el edifi- 
cio, deberá el inspector dirigirlo a Santiago bajo este rubro: Señor Director 
General de Obras Públicas, Sección de Arquitectura.—Santiago. 

Toda correspondencia dirigida en esta forma es libre de porte, y las 
Oficinas de Correos están obligadas a darle curso. 

Art. 14. Es absolutamente prohibido a los Inspectores de arquitectura 

alejarse de los trabajos cuya inspección tienen a su cargo. Faltas de esta 
naturaleza pueden ocasionar la separación inmediata del puesto. 

Art. 15. Cuando e) inspector de la obra notare vicio de construcción 
en ella, suspenderá inmediatamente el trabajo de la parte objetada y ano- 
tará esta circunstancia en el Libro Diario, ordenando además, al contratista 
o a su represeutante, la demolición o reconstrucción de la parte defectuosa, 
debiendo dar cuenta de todo esto al director de la obra. 

Art. 16. El inspector deberá tener siempre presente las especificacio- 
nes técnicas y planos de trabajos, como también conocer el Reglamento 
para los Contratos de Obras Públicas. 

Art. 17. Todo inspector de arquitectura, al llegar a la cabecera de 
provincia o departamento, para que ha sido destinado, deberá dar parte 
de su llegada y objeto, personalmente o por escrito, al respectivo Inten- 

dente o Gobernador. 


Reglamento de edificación escolar 


(Aprobado por decreto núm. 66, de Enero 2 de 1909) 


En la construcción de los edificios que se destinen a escuelas públi- 
cas, se observarán las siguientes reglas: ' 

Artículo 1.2 Se procurará que el terreno este situado en el centro de 
la zona escolar que debe servir y a no menos de doscientos metros de ce- 
menterios, hospitales, cuarteles, mercados, neyocios de licores u otros esta- 
blecimientos perjudiciales a la salud y moralidad de los alumnos. 

Art. 2.2 El edificio se orientará según el clima de la región, tomando 
en cuenta las condiciones higiénicas, la exposición, la configuración, la 
superficie del terreno y principalmente la distancia de las construcciones 
vecinas. 

Art. 3.2 El número de salas de clase estará en relación con la pobla- 
ción escolar que debe servir la escuela. Ellas serán de forma rectangular 
y la superficie se calculará a razón de un metro dieciséis centímetros a un 
metro treinta centímetros cuadrados por alumno, no pudiendo construirse 
para un número mayor de cuarenta y dos alumnos cada una. 

Se procurará que el eje mayor de las salas se aproxime a la dirección 
S.SE. y la pared de iluminación hacia el Poniente. Su altura estará com- 
prendida entre cuatro a cuatro metros y cincuenta centímetros. 

Se evitará que sirvan de pasadizo de una parte a otra del edificio, a 
Otras salas, a gimnasios o patios. 

Cada sala de clases tendrá una entrada independiente y las puertas 
no se abrirán hacia adentro, nia la calle o a patios descubiertos. De prefe- 
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rencia serán de una hoja; tendrán a lo menos un metro veinte de ancho ; 
se procurará ubicarlas en la cabecera de la sala. pd 
Se evitarán salientes, molduras y cornisas, y los ángulos formad 
por la intersección de murallas y tabiques, entre. alba o con el cielo, s 
redondeados con un radio de diez centímetros. | 
Las murallas se pintarán con pintura de agua (temple, Dni et 
de color amarillo, paja de trigo o amarillo un poco gris, con zócalo un po 
más obscuro y al óleo cuando éste sea pintado. A 
Las ventanas serán rectangulares o de arco muy rebajado, y sus di 
mensiones se calecularán de modo que la luz ilumine todos los escritorios 
Entre la cara inferior del dintel de las ventanas y el techo de las salas no. 
habrá más de veinticinco centímetros. ¡ 
El ancho de los entrepaños de muralla será lo más reducido posible 
considerando la resistencia de los materiales da se procurará que no se 
mayor de setenta centímetros. 
Las canales de aguas-lluvias en todo caso serán voladas. 
Art. 4.2 Cada parte o rincón de ia escuela debe iluminarse complet 
mente. Cuando se adopte en las salas de clase el alumbrado unilateral, le 
iluminación se hará necesariamente por el lado izquierdo de los alumnos 
tanto como sea posible, y en la parte opuesta se establecerán ventanas d 
aereación. 
No se permitirá el alambrado por el cielo, por la cabbdenl O por lo 
pies de la sala. . 
Art. 5.2 El pavimento de las salas del piso bajo Iori piso) estarí 
a una altura mínima de cuarenta y cinco centímetros sobre la parte más. 
alta del terreno en la línea de los cimientos, debiendo colocarse venelaol 
res para la aereación del primer piso. O | 
Cuando sea posible, se rellenará con escoria u otro material aparente 
el terreno que debe recibir el entablado. 
Art. 6.2 Las galerías y corredores de acceso a las salas deberán tene 
como mínimum un ancho de tres metros y recibirán directamente el air 
y la uz | 
Art. 7.2 Las escaleras tendrán un añelo mínimo de un metro cuare 
ta centímetros y serán de limón en cremallera, los tramos no tendrán ma 
de quince gradas entre descansos y serán rectos. 
Las barandas serán de barrotes sencillos y el pasamanos llevará 
dispositivo que no impida correr la mano sobre. él, pero sí es otr 
cuerpo. y | 
Los tramos se proyectarán en cuanto sea posible, de manera qe a 
dejen caja con la pared. 
Art. 8.2 Se procurará que los jimnasios y patios cubiertos hesban ul 
superficie por alumno de un metro cincuenta centímetros cuadrados en l 
escuelas hasta de doscientos alumnos; de un metro veinticinco centímetr 
cuadrados, en las escuelas hasta de trescientos alumnos y de un met 
cuadrado en las escuelas de más de trescientos alumnos. 
Art. 9.2 Se procurará que la superficie de los patios de recreo > esté 
razón de cinco metros, más o menos, por alumno. 
Serán rellenados con un material permeable y nivelados de modo 8 
las aguas puedan escurrirse fácilmente. ¡ : 
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Art. 10. Toda escuela deberá tener un lavatorio, y dos escusados por 
sala de clases. En las escuelas para hombres se disminuirá el número de 
escusados a la mitad; y hakrá igual número de orinales que escusados. 

Los escusados y orinales se instalarán, en lo posible, en un pabellón 
separado del edificio de la escuela, construído de material impermeable y 
de modo que los vientos reinantes no lleven las miasmas a la escuela. 

Las divisiones destinadas a escusados tendrán como mínimum seten- 
ta centímetros de ancho por un metro veinte centímetros de alto, se pro- 
curará que sean construídas de albañilería o concreto, y que se estuquen 
con material impermeable, y tendrán sus ángulos redondeados con un 
radio de diez centímetros. 

Las puertas se abrirán hacia afuera, serán sin vidrios ni rejas y deja- 
rán un espacio abierto de veinticinco centímetros sobre el suelo. 

Los asientos de los escusados para los alumnos estarán a una altura 


de treinta a cuarenta centímetros del pavimento. 


En ningún caso se colocarán los escueados directamente sobre el piso 
cuando éste haya de abrirse. 

Art. 11. Cuando se disponga la construcción de alojamiento para el 
maestro, no podrá exceder de cinco piezas, sin contar la cocina, despensa 
y escusado y por ninguna razón tendrá comunicación directa con la Es- 


cuela. —Enrique Dóll, Director General de Obras Públicas. OS L. 
Díaz Lira, Inspector General de Instrucción Primaria. 


, 
E 


Instalaciones eléctricas domiciliarias 
(Reglamento aprobado por decreto número 4047, Agosto 31 de 1912; 


“E 
1. PrescrIPCIONES GENERALES.—Artículo 1.2 Se entienden por ins- 
talaciones domiciliarias, las instalaciones eléctricas de conductores, lámpa- 
ras, aparatos y otros accesorios, en el interior de los edificios. 
Se comprenden en la misma categoría los conductores, lámparas y 
otros accesorios colocados exteriormente para uso de iluminaciones, avisos 


u otros. 


Art. 2.2 Toda instalación de este género se llevará a cabo con suje- 
ciones a las reglas generales que se indican más adelante y a los regla- 
mentos y especificaciones de detalle que la Inspección suministrará a los 
interesados. 

2. EmParmes.—Art. 3.2 La entrada de los conductores a los edificios 
se hará en tubos aislados y cada conductor separado; los tubos serán pro- 
vistos de pipas de porcelana con la boquilla hacia abajo en el exterior y 
hacia arriba en el interior, siendo indispensable colocar antes de la entra- 
da un aislador con soporte. 

Art. 4% Toda unión de instalación domiciliaria con la red de distri- 


-—bución, ya sea aérea o subterránea, deberá hacerse en una caja de empal- 
- me, con fusibles colocados por la compañía distribuidora y que solamente 


ésta podrá cambiar en caso de un corto-circuito. 
3. MATERIAL QUE DEBE EMPLEARSE.—Art. 5.2 No será permitido usar 


tableros de madera u otro material inflamable si la superficie pasa de me- 
- dio metro cuadrado. | 
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oa de modo que presente contra kiera una resistencia snínima 
cien oo | 


rasó o en foladads con da A 
Art 8. Los empalmes y uniones de las raid no E 
efectuarse por medio de soldaduras de estaño, debiendo hacerse con. 
de castilla o pasta especial, pero nunca con ácido; las soldaduras serán 
biertas con cinta de goma y encima huincha aisladora, | 


puede ser de cero milímetro setenta y cinco centésimas de milímetro cua: 
drado. 


manera que la inteneldad máxima de la corriente o nestida a las ind 
caciones de la tabla siguiente: O 


Sección del cobre en mm. Corriente admitida| Sección del cobre [Corriente admitida 
cuadrados [| - en amperes en mm. 0 en apar 
01 4 70 130 
1,00 | 206 20h 16070 
100 a 10 130. 200 
DO 15. 150 2D 
00 00 185 y 210% 
6.00 30 | 240 330. 
0,005. 40 | 400 DONA 
16,00 | 00 69D 0 
AO 80 dE 800 OO 
do 235,00 0 51.000 17 OO 
50,00. 100 e a OS 


Art. 11. La sección mínima admisible para conductores. despud 
será de seis milímetros cuadrados. : hn 

Art. 12. A su paso a través de muros, techos, tabiques u otra su 
de divisiones en los edificios, los conductores, a menos que se trate de: 
bles armados, deben encerrarse en tubos aisladores, ¡incombustibles ya 
higroscópicos. CS 
Art. 13. No se opaca listones de madera ni grampas, nia 
bres de- campanillas.. E 

Art. 14. Las líneas aisladas oodaS sobre aisladores 0 prensas 
porcelana, deben estar separadas unas de otras lo menos cinco centímetr 
la distancia de la pared no será inferior a cinco milímetros y con 
húmedas diez milímetros. , | : 
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Art. 15. En las instalaciones que se efectúen con cordones, las co- 
nexiones entre dos cordones o entre cordon y alambre se ejecutarán por 
medio de cajitas de conexión. 

Art. 16. Los puntos de empaline y derivaciones no deberán estar su- 
jetos a esfuerzos; por lo tanto tratándose de línea sobre aisladores, se colo: 
cará en seguida de ellas, en el punto de arranque, un aislador que reciba 
el esfuerzo. 

Art. 17. Tratándose de conductores en tubos embutidos, los tubos se 
colocarán de tal manera que sea fácil sacar y reponer los hilos y que el 
alre pueda circular libremente, evitándose así que se detengan las hume- 


dades; en caso necesarió se dará una pequeña inclinación a los tubos. 


Art. 18. Las seguridades, interruptores, etc., deberán ser colocados 
de tal manera que las chispas no puedan comunicar fuego a substancias 
inflamables que se hallem cerca, ni que se pueda establecer contacto a tie- 
rra o corto-circuito. y 

Art. 19. Porta-lámparas con llave no se permite usar en sitios hú- 
medos. 

4. INTERRUPTORES Y FUSIBLES DE SEGURIDAD.—Art. 20. Los interrup- 


tores 0 llaves deben satisfacer los siguientes requisitos: 


a) La materia de la base en que estén montados será incombustible e y 
no higroscópica; 

b) Deben asegurar siempre un buen contacto y no calentarse por el 
paso de la corriente máxima a que por su tamaño correspondan; 

c) Al funcionar no deben quedar en posición intermediaria ni dar lu- 
gar a la formación de arcos persistentes bajo la acción de la mayor corrien- 
te y tensión que estén destinados a soportar; 

d) Todos los interruptores de más de 15 amperes deberán ser de pa- 
lanca y con dispositivo de ruptura rápida; 

Art. 21. Todo circuito o derivación de circuito estará protegido en su 
origen por un fusible de seguridad, permitiéndose que un fusible de seis 


amperes sirva para varias derivaciones. 


Art. 22. Las seguridades deben disponerse de modo que la fusión de 
la pieza fusible no dé lugar a la formación de un corto circuito o de un 
arco persistente. 

Art. 23. La parte fusible de las seguridades debe ser de fácil reem- 
plazo. 

Art. 24. El fusible de seguridad de todo ramal de enchufe, estará siem- 
pre al lado de la parte fija y no de la móvil del enchufe. 

Art. 25. En las instalaciones por el sistema de tres alambres con el 
neutral a tierra, éste correrá en toda su extensión sin solución de continul- 
dad sin intercalación alguna de fusibles de seguridad. 

Art. 26. Queda enteramente prohibido el uso de las cañerías de gas 
o agua potable como hilo de regreso y además no se podrá úsar el 
neutral de un circuito para otro circuito, es decir, como línea de vuelta 
común. | 

DB. LÁMPARAS Y APARATOS DE ALUMBRADO Y OTROS.—Art. 27. En las 
conexiones de lámparas, motores y otros aparatos movibles en el circuito 


de energía eléctrica, no se emplearán sino conductos flexibles, constituidos 


por la reunión de alambres delgados de cobre. Estos se estañarán y solda- 


rán cuidadosamente entre sí en las extremidades. 
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Art. 28. Las lámparas candentes se instalarán de modo qu 
niugún caso puedan quedar en contacto. con materias u objetos coa 
tibles. 3 
Art. 29. En los locales en que Posa producirse xplobciN por 
presencia de vapores o particulas inflamables, las lámparas candentes 
sus soportes o A se colocarán dentro de globos herméticamer 
cerrados. . > 

Art. 30. Sólo se , permitirá conectar un holó cuerpo de alumbrado a 1 
conductor movibie. E 

Las lámparas pendientes deberán colocarse con cordón poa 
hilo de suspension. 

Art. 31. Cuando se utilicen los aparatos de alumbrado de gas. € 
sostén de lámparas eléctricas, la resistencia de aislamiento, medidas en 

condiciones prescritas en el artículo 36 entre los conductores yla canali 
zación del gas, no bajará de medio megohn. ; 

Art. 32. Los conductores se colocarán ciñéndose a la forma de | 
aparatos y de modo que no puedan ser deteriorados por el calor del g: 

Art. 33. Las arañas con mas de cuatro Luces deberán suspenda 
con cadenas. 

Art. 34. La ación de lámparas de arco en el interior de los e 
ficios se sujetará a las siguientes reglas: DAS 

a) Las lámparas estarán siempre provistas de globos y ceniceros 
impidan la caída de partículas inflamadas; | > 

b) En cada circuito de arco se colocará un interruptor y un corto- ñ 
cuito de seguridad. e 

Art. 35. No se instalarán bas de arco en los locales en que p 
dan producirse gases, vapores o partículas inflamables. | 

Art. 36. Resistencia para lámparas de arco, reostatos en scnckÑ com 
también todo aparato que desarrolle calor deberán ser montados sobre ma 
terial incombustible distanciados de la pared, a medio de aisladores 
nunca cerca de objetos inflamables. mo 

6. REsIsTENCIA DE AISLAMIENTO.—Arft. 317. El aislamiento de los. 
versos grupos deberá presentar una resistencia a tierra de IA v 
te mil ohms, como minimum. | ; 


a 


tiempo húmedo deberán tener una aislación mínima de veinte mil ol 
por km. 


una multa de cincuenta pesos por cada infracción a A uno de dos ar 
tículos de este Reglamento. E 
DisPosIcIONES ESPECIALES PARA LOS TEATROS. —Art, 40. La s secci 


con buena lelación interior, no diendo ir dos hilos dentro de un mis! 

tubo. a en 
No se admiten derivaciones hechas en estas líneas. E 
Art. 41. Las líneas matrices deberán llevar seguros principales. 

contrarse libremente al lado del tablero general; estas seguridades de 
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tener tapas aisladas y estar dispuestas de manera que no permitan la apa- 
rición de llamas. 

Art. 42. A la entrada de las líneas habrá un interruptor general de 
palanca con una capacidad doble del máximum de la instalación. 

Art. 43. Los diferentes grupos que sirven para el alumbrado del es- 
cenario no deben sobrepasar de 20 amperes. 

al Debajo del interruptor de cada grupo deberá indicarse hacia qué 
lámpara van la líneas. 

Art. 44. El tablero será de material incombustible e irá separado de 
la muralla a una distancia que permita fácilmente inspeccionar las líneas 
y Conexiones. 

Art. 45. Todas las líneas deben colocarse en tubos aislados cubiertos 
de metal: líneas libres no se admiten. 

Art. 46. Todas líneas móviles deberán proveerse de tubos flexibles a 
fin de evitar el desgaste por movimiento. 

Art. 47. Los toma corrientes deberán tener una línea especial con su 
seguro correspondiente. 

Art. 48. En los grupos de las salas, vestíbulos y camarines, etc,, sólo 


- se admitirán seis amperes. 


Art. 49. Donde exista distribución trifilar, el alumbrado de las salas 
de espectáculos deberá ser repartido por partes iguales sobre los dos polos, 
de tal manera que al haber un corto-circuito en un cable, sólo queda una 
pate sin corriente. 

Art. 50. Los cinematógrafos deben revestir las casuchas de los apara 
tos con latas; no se admitirán con madera y tampoco podrán instalarse los 


tableros principales en éstos. 


Art. 51. Si en vez de fusibles se encontraran pelos de cobre, puentes, 


etc., sufrirá el empresario una multa de veinte pesos por cada infracción. 


Art. 52. Además de estas disposiciones especiales para los teatros, se 
observarán en la instalación todos los artículos del Reglamento sobre ins- 
talacionez domiciliarias. 

Art. 53. Los teatros que no cumplieren con los requisitos prescritos 
en los artículos anteriores, serán clauzurados hasta que su instalación esté 
conforme al Reglamento y la Compañia que haya suministrado corriente 
sufrirá una multa de cincuenta pesos por cada infracción a cada uno de 
los artículos del Reglamento. 

Art. 54. Las multas que establece el presente Reglamento serán a 
beneficio municipal, previo informe de la Inspección de Instalaciones 
Eléctricas. 


Instalaciones en los edificios públicos 


Núm. 4 506.—Santiago, 25 de Agosto de 1914.—Vista la nota que 
precede, 


Decreto: 


En lo sucesivo todas las instalaciones eléctricas que se hagan en las 
oficinas fiscales y en los edificios públicos, deberán ser revisadas por la 


Inspección de Instalaciones Eléctricas (dependiente de la Dirección (rene- 
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ral de Telégrafos del Estado) antes de ser puestas en servicio, y no o pod 
funcionar sin el yisto- bueno de esa oficina. : 


modificación que se a en dichas reload 8 fin de que esa fica 
mantenga un control que garantice la seguridad de los, edificios een 
en cuanto a dichas Instalaciones o modificaciones se refiere. 


nados dios sin el visto- a antes indicado, ) E 
Tómese razón, comuniquese y publíquese. od Enea —Rafad 
Orrego. ] | 


Habitaciones para obreros. —Ley general 
nas Febrero 20 de 1906.—Ley núm. 1 838. —Por cuanto, ete, 
Sel —Dz. LOS a DE Hee 


Artículo 1.2 Se establecen consejos denominados «Consejos de Hab 
taciones para Obreros», cuyas atribuciones son: 
; a) Favorecer la construcción de habitaciones higiénicas y barata 
destinadas a la clase proletaria y su arrendamiento a los obreros, o su ven 
ta, sea al contado, por mensualidades o por amortización acumulativa; 

b) "Tomar las medidas conducentes al saneamiento de] ¿as habitacione 
que actualmente se destinen a este objeto; | 

c) Fijar las condiciones que deben llenar las que se construyan en lo 
sucesivo para que sean acreedoras a los beneficios que otorga esta ley, y 
aprobar los planos y ie que. o con los requisión 
exlgidos; E 

d) Dirigir las Pcia: que ellos mismos construyan con los fon 
dos que les hubieren sido donados o legados o destinados por el Estado 
con el indicado objeto; y 

e) Fomentar la formación de sociedades encargadas de o esta 
habitaciones. | | e 

Art. 2.2 Habrá un Consejo Superior de Habitaciones. en Santiago 
que será al mismo tiempo Consejo de este departamento, que se com 
pondrá: | 

1.2 Del Intendente de la Provincia que lo presidirá; S 

2.2 De un miembro nombrado por la Municipalipad en la primer 
sesión ordinaria; 

3.2 De dos nombrados por el Presidente de la República 

4. De uno nombrado por el Cabildo de la Iglesia Catedral; 

5.2 De uno nombrado por el Consejo Superior de Higiene; 

6.2 De uno nombrado por el Consejo de Obras Públicas; 

7.2 De uno nombrado por la Junta de Beneficencia; y a 

8.0 De dos presidentes de sociedades obreras del: departamento. qu 
tengan personería jurídica, nombrados por el Presidente de la República 

Tendrá, además, un Secretario y un Inspector de habitaciones pare 
obreros, que deberá ser ingeniero sanitario, los cuales serán nombrados 
por el Presidente de la República, a propuesta en terna del Consejo, y 


, 
: 

Por 
8 


QU 
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zarán, el primero, del sueldo anual de $ 3600 y el segundo, del sueldo, 
también anual, de $ 4 000 y de un viático de $ D diarios cuando tavieren 
que salir del lugar de su residencia. 

Los miembros serán nombrados por un período de tres años, pero 
podrán ser reelegidos indefinidamente. 

Estos cargos serán gratuitos. 

Art. 3.2 Al Consejo Superior corresponde ejercer, en general y en 
todo el territorio de la República, las atribuciones enumeradas en. el ar- 


tículo 1.2, y además mantener relaciones con los consejos departamentales 


para suministrarles los informes e instrucciones que le pidan. 

* Deberá también pasar al Ministerio del Interior una memoria anual. 
Art. 4. Los Consejos Departamentales se compondrán: 
1.2 Del Gobernador, que lo presidirá; 
2.2 De un miembro nombrado por la Municipalidad; 
3.2 Del cura párroco; 
4. Del Ingeniero de provincia; 
9.2 Del Médico de ciudad; 
6.2 Del presidente de una de las sociedades Abrera que tengan per- 


sonería jurídica; y 


1.2 De dos vecinos nombrados por el Presidente de la República. 

Cuando en los números 3.2a 6. hubiere mas de una persona en el 
desempeño del puesto, entrará a formar parte del Consejo la que fuere 
designada por el Presidente de la República. 

Servirá de Secretario el de la Intendencia o el Oficial 1.9 de la Gober- 
nación. 

Art. 5.2 El respectivo Dota Departamental podrá nombrar dele- 
gaciones en los otros territorios municipales del departamento, cuando así 
lo acuerde el Presidente de la República. 

De ellas formará parte siempre el Primer Alcalde Municipal, y servirá 
de Secretario el Tesorero Municipal. 

Art. 6.2 Se establecen consejos en las capitales de provincia y en los 
departamentos que determine el Presidevte de la República, a propuesta 
del Consejo Superior de Habitaciones. 

Art. 7.2 Los consejos funcionarán en los locales que designe para 
este objeto el Presidente de la República. 


S IL.—De Las HABITACIONES INSALUBRES E INHABITABLES 


Art. 8.2 Serán declaradas insalubres o inhabitables las casas destina- 
das a darse en arrendamiento cuyas habitaciones no reunan las condiciones 


que exija la vida bajo el punto de vista de la distribución de las piezas, 


su nivel con relación a los patios y calles, el cubo de aire, la luz, la venti- 
lación y demás preceptos de la higiene. 

Sobre este particular el Presidente de la República dictará las orde- 
nanzas a propuesta del Consejo Superior de Habitaciones y cón audiencia 
del Consejo Superior de Higiene. 

Art. 9.2 La casa insalubre por falta de los requisitos indicados, podrá 
ser rehabilitada haciéndole las reparaciones que indique el Consejo de 
Habitaciones respectivo. 


e76 dee RECOPILACIÓN 


Art. 10. Si el Consejo calificare de insalubre una habitación o edifi 
cio, comunicará el hecho al propietario, indicándole por escrito los def 
tos de que adolece y las reparaciones que deben hacérsele, con o 
de un presupuesto aproximados de ellas. 

S1 fuere calificada inhabitable por vetustez, existencia en ele de una 
Infección permanente, capaz de dañar a sus propios moradores o a los de 
“las casas vecinas, u otra causa que impida la reparación en términos col 
venlentes para la salud, se pasará la misma comunicación prescrita en el 
inciso precedente, con expresión de la causa que le da este carácter. 

Se establecerá el plazo dentro del cual debe procederse a la repar 
ción o la demolición en los casos de que se trate de habitaciones qu 
tengan focos permanentes de infección o de dañar a las casas 
vecinas. 

Art. 11. Si en el término señalado no se diere compl a lo 
prescrito por el Consejo, éste dará parte al Juez Letrado en lo civil acom 
- pañándole copia de los antecedentes. ! 

El Juez citará a comparendo al Secretario del Consejo y al ponle 
o a su mandatario o mayordomo, y con el mérito de los antecedentes que 
se hayan acompañado hasta el día del comparendo y con las A 
de las partes, el Juez se pronunciará sin mas trámites. 

Se concederá apelación de la resolución del Juez sólo cuando la cuan- 
tía exceda de $ 300, según el presupuesto acompañado por el Consejo. 

La apelación se resolverá sin aguardar la comparecencia de las bea 

El Consejo queda exento de todo derecho fijado por los aranceles 
judiciales o por la ley de papel sellado. id 

Art. 12. Los conventillos o casas colectivas calificados por sentencia. 
de término de insalubres e inbabitables, en términos que sean capaces de 
dañar a sus moradores y alos vecinos, serán clausurados 0 demolidos 
dentro del plazo fijado por el Juez. i 

Si la demolición no se hubiese llevado a cabo dentro del plazo seña 
lado, la hará la autoridad local con cargo al a DS 


- , 1 ES 
S HIL—DeE LA PROTECCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS HABITACIONES 
BARATAS | 


Art. 13. Toda habitación barata individual o colectiva, declarada 
higiénica por el respectivo Consejo de Habitaciones, gozará de las exen 
ciones o beneficios que se enumeran en el presente párrafo, por el término 
de veinticinco años, contados desde la fecha de la declaración del Consejo 
si se trata de un edificio ya construído, o desde la fecha de la conclusió1 
si el edificio es construído con posterioridad a la promulgación de esta. 
ley, y en conformidad a planos y especificaciones aprobadas por el Consejo 

Art. 14. Las propiedades a que se refiere el artículo precedente que 
darán exentas del pago de toda contribución fiscal o municipal; y gozarán 
del derecho de consumir el agua potable de la empresa fiscal o municipa 
que proveyere a la localidad, en la ds de 100 litros diarios po 
familia, por un precio equivalente al 102% del precio común. ll 

La respectiva Municipalidad hará y arreglará por su sola cuenta el 
pavimento de la calle con piedra de río a lo menos y las aceras con a 
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falto, e instalará el servicio de alumbrado, sosteniendo un farol cada 50 
metros. 

Si hubiere servicio de alcantarillado en la calle, el Fisco pagará el 
servicio interior hasta su conexión con aquél. 

Art. 15. Si las nuevas construcciones hubieran de ocupar veinte o 
mas manzanas, se instalará ademas por cuenta fiscal el alcantarillado en 
las calles, se prolongará el servicio de agua potable, y se destinará a plaza 
o jardín público de cada veinte manzanas una, que será comprada por el 
Fisco con este objeto, y se instalará una escuela pública gratuita, a lo 
menos. 

Art. 16. En las calles de 20 metros o mas, la propiedad particular 
podrá tomar a cada lado hasta 4 metros para dedicarlos a jardín. 

Art. 17. La Caja de Crédito Hipotecario y demas instituciones regidas 
por la ley de 29 de Agosto de 1855, quedan autorizadas para prestar en 
letras de crédito hasta el 15% del valor del terreno y edificios a que se 
refiere el artículo 13, a condición de que se mantengan asegurados contra 
- incendios en compañías de responsabilidad, y sin perjuicio de las demas 
disposiciones de la citada ley. Ñ 

Art. 18. Todas las concesiones acordadas en este párrafo cesarán si 
la casa deja de ser higiénica o si no es destinada a habitación. 

Art. 19. Se autoriza a las Municipalidades de la República para que 
en sus respectivos territorios construyan habitaciones higiénicas y baratas 
para arrendar a la clase proletaria, con o sin promesa de venta. 

Estas construcciones se harán previo pedido de propuestas públicas, 
a precio alzado, la administración correrá a cargo del respectivo Consejo 
de Habitaciones; y los recursos serán procurados por bonos que emitirán 
las Municipalidades con acuerdo del Senado y que serán garantidos por el 
Estado. | 

Se prohibe cobrar por estas casas un cánon que exceda al interés y 
amortización de los bonos emitidos. En caso de venta se estipulará libre- 
mente la amortización, siempre que ésta se efectúe dentro del plazo de 
veinte años. ] 


S IV.—DkE LAs CONDICIONES PARA SOCIEDADES Y EMPRESAS 


Art. 20. Las Sociedades o Empresas que se enumeran a continuación 
gozarán de los beneficios consultados en el párrafo anterior y en el pre- 
sente: 

1.2 Las Sociedades que tengan por objeto construir tahabioges que 
reunan las condiciones enumeradas en el artículo 13, para venderlas a los 
arrendatarios a plazos que no bajen de veinte años, pagándose el precio 
con amortizaciones incluídas en el cánon de arrendamiento; 

2.2 Las asociaciones cooperativas de obreros que construyan habita. 
ciones para venderlas a sus miembros; 

3.2 Los dueños de fábricas que construyan habitaciones para arren- 
darlas a sus operarios con canon decreciente o para venderlas a los mismos 
en la forma señalada en el número 1.9% y 

4. Las sociedades anónimas y las personas jurídicas de cualquier 
naturaleza que inviertan la totalidad o una parte de su fondo de reserva 


878 ON RECOPILACIÓN (02. A 


| AN | 
en construir habitaciones que reunan las condiciones enumeradas en ( 
artículo 13. | ] 
- Art. 21. Las sociedades o empresas enumeradas en a el artículo que pre-* 
cede, quedarán exentas de todo impuesto fiscal o municipal. Sus estatutos 
y balances se publicarán gratuitamente en el Diarzo Oficial. 
El Presidente de la República podrá conceder, ademas una garantía 

del Estado hasta de 6% anual y por término que no “exceda de veinte años 
sobre los capitales que inviertan las sociedades comprendidas en o núme: 
ros 1.2 y 49, siempre que no bajen de $ 500 000. 
Art. 22, Se autoriza al Presidente de la República y a las o : 
municipalidades para que vendan los terrenos que el Estado o la Munici-- 
palidad tengan en la periferia de las ciudades a las sociedades, empresas o 
establecimientos enumerados en el artículo 20, por lotes que no excedan de 
una hectárea y con la condición de ser convertidas dentro de un año en 
habitaciones baratas para obreros. 0 
La venta se hará en remate entre las distintas sociedades, e 05m 
establecimientos, y el precio se a con una tercera parte al contado y 
el resto en veinte anuelidades con 3 % de interés anual. ÓN 
Art. 23. Las donaciones o asignaciones que se dejaren con el fn de 
atender a le construcción de habitaciones higiénicas y baratas, si en el ins- 
trumento de fundación no se encomendaren a persona o sociedad deterni- 
nada, serán administradas por el respectivo Consejo de Habitaciones. Los * 
cánones serán invertidos en incrementar el capital, que seguirán destinán: 24 
dose a la construcción de nuevas habitaciones. 


'S V.—Du La PROTECCIÓN AL HOGAR DEL OBRERO 


Art. 24. Sólo se aplicarán las disposiciones del siguiente párrafo, en 
vez de las leyes generales, al inmueble hereditario urbano, en que haya 
tenido su última habitación el difunto y cuyo valor, según el avalúo mu | 
nicipal no exceda de las siguientes cantidades: 3 
- En los territorios municipales de menos de diez mil habitantes, 
$ 2 000; - 
| En los de diez mil uno a treinta mil habitantes, $ 2 500; 
En los de treinta mil uno a cien mil habitantes, $ 3 500; 
En los de cien mil uno o mas habitantes, $ 5 000. : ¿8 
Art. 25. Si entre los descendientes del difunto hubiere uno o mas 9 
menores, cualquiera de los interesados o el Defensor de Menores podrá 
pedir al Juez de Letras que decrete la indivisión del inmueble hereditario. 
La indivisión durará hasta que todos los herederos hayan llegado ala 
mayor edad y, entre tanto, todos tendrán derecho a habitar el inmueble : 
común. : 
El decreto de indivisión se inscribirá en el Registro del Vonaci rado 
Art. 26. Si se procediere a la partición del inmueble: común, sea por 
haber llegado todos los descendientes a la mayor edad o por acuerdo uná- 
nime entre ellos y el cónyuge sobreviviente, se hará la adjudicación, previa 
tasación, al que lo solicite en el siguiente orden de preferencia: 3% 
1.0 Al cónyuge que sea copartícipe y nO se encuentre O di 
bienes o divorciado; 
2.2 :Al designado por el: testador; 


e 


ed Es 
- 
A 


ARQUITECTURA 879 


3.2 Al designado por la mayoría; 

4.0 Al designado por sorteo. 

Hecha la adjudicación durante la menor edad de uno o mas de los 
Interesados, el adjudicatario pagará los alcances hereditarios de sus cohere- 
deros a medida que vayan llegando a la mayor edad. 

Art. 27. El inmueble común no será embargable durante la indivi- 
sión. 

Tampoco podrá embargársele al adjudicatario que lo adquiera durante 
la menor edad de uno o mas de sus o E mientras no lleguen todos 
a la mayor edad. 

La inembargabilidad cesa una vez que llegue a la mayor edad el me- 
nor de los herederos o cuando dejen de habitar el inmueble los herederos 
o el adjudicatario. 

La inembargabilidad consultada en el inciso 2.* de este artículo deberá 
inscribirse al mismo tiempo que la escritura de adjudicacion, a fin de que 
produzca efecto contra terceros. 

Art. 28. Tendrán, sin embargo, acción contra el bien inembargable: 

1.2 Los obreros que efectuaren modificaciones o reparaciones en la 
propiedad; y 

2.2 Los que sean acreedores a pago de daños y perjuicios en virtud de 


una sentencia en materia criminal. 


Art. 29. En los contratos de venta a plazo o de arrendamiento con 
promesa de venta, se tendrá por no escrita la clásula de que el comprador 
pierda el todo o parte de la suma dada a cuenta del precio si no pagare 
las cuotas restantes. 


S 6.2 De Las HABITACIONES PARA OBREROS DEL ¡ÚSTADO 


Art. 30. Autorízase al Presidente de la República para invertir hasta 
$ 600 000 en la construcción de habitaciones higiénicas para los obreros 
y empleados inferiores de las administraciones industriales del Estado. 

Esta autorización durará por el término de cuatro años, y las cons- 
trucciones se llevarán a cabo a precio alzado y previa petición de propues- 
tas públicas. 

Art. 31. Estas habitaciones serán arrendadas exclusivamente a las 
personas indicadas por un canon equivalente al 5% anual de su importe. 

Art. 32. A todo obrero que hubiere ocupado tres años una misma 
habitación y tuviere el mismo tiempo de servicios, se le rebajará el canon 
en una treintava parte por cada año mas que sirviere y ocupáre la lhabi- 
tación. 

Los servicios prestados por el padre aprovecharán al hijo legítimo 
que se encuentre al servicio del Estado. 

Art. 33. El Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de 


Estado, fijará las ciudades en que deban llevarse a cabo estas construccio- 


nes y la proporción que a cada una de ellas corresponda. 
Y por cuanto, etc.—GErRMÁN Rresco.—.Maiguel Cruchaga. 
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Por ley núm. 1969, Julio 16 de 1907, se autoriza al Consejo pa 
contratar un empréstito hasta de $ 6 000,000 para Ja adquisición de t 
rrenos y construcción de habitaciones para obreros en las O cuz E 
habitación exceda de ocho mil habitantes. | E 

La misma ley establece las siguientes Mieposiiobás 

Art. 3.2 Las habitaciones construidas por el Consejo Superior será 
vendidas o arrendadas a obreros imponentes de las Cajas Nacionales d 
Ahorros por mas de un año. 4 

Deducidos el servicio de interés y amortización de los. bonos, los 
gastos de conservación, administración y demás análogos, el producto de 
la venta o arrendamiento será destinado a nuevas construcciones. — ; 

Art. 4.0 Las mujeres casadas y los menores de edad que tengan ma 
de catorce años, se considerarán libres administradores de sus bienes en 
lo referente a sus imposiciones en las Cajas de Ahorros y a la adquisición 

goce de casas construídas por el Consejo Superior, E E 


Ordenanza sobre Habitaciones para Obreros, aprobada por E 
decreto núm. 4 980 cada 17 de 1906 2 


TriruLo I—DkE Las HABITACIONES INHABITABLES E ¡594 nenes 


ticnlo 1.2 Para los efectos de lo deteblácido en el artículo 8.9. y si- 3 
guientes de la ley de Habitaciones para Obreros de 20 de Febrero del pre- 
sente año, serán declaradas «inhabitables» y mandadas demoler las habi- 
taciones que adolezcan de uno o mas de los defectos que en seguida se 
enumeran, siempre que éstos sean de consecuencias permanentes e ins $ 
subsanables: a 

a) Encontrarse ubicadas en sitio peligroso e insalubre y difícilmente 
saneable como marismas, vegas, etc.; salvo el caso de que se emprendan — 
obras de seguridad o saneamiento generales para todo el sitio o barrio; 

)) Estar atravesadas sus piezas por acequias o tener en su interior 
algún foco de infección permanente, Capaz de dañar a sus propios mora- 
dores o a los de las casas vecinas; 4 

c; Hallarse en estado ruinoso por vetustez, abandono, defecto de E 
construcción o cualquiera otra causa; ON 

d) Estar construídas con materiales inadecuados, o en condicione 
tales que no se ajusten a las prescripciones de la higiene o que no consul 
ten la seguridad de las personas, tomando en cuenta la zona del país eu 
que están ubicadas; y S | 

e) Tener el piso o las murallas habitualmente húmedas, por cualquie 
ra causa de efectos permanentes. 

Art. 2.0 Para los efectos del mismo artículo 8.2 y siguientes de la 
ley citada se declararán «insalubres» y serán mantenidas deshabitadas en 
tanto no se efectúen en ellas las reparaciones u obras de saneamiento exi 
gidas, las habitaciones que estando ubicadas dentro del radio urbano d 
las ciudades o poblaciones, no reunan las condiciones siguientes: 

a) Estar edificadas sobre terreno seco, limpio, bies terraplenado y. 
nivelado; no sujeto a inundaciones ni a formación de charcos ni pa 
tanos; 


a 
PURO AI 
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b) Estar-el piso de las habitaciones, por lo menos, a diez centímetros 


sobre el nivel de los patios, y el de éstos, a su vez, a diez centímetros por 


lo menos sobre el nivel de lás aceras o veredas de las calles; 

c) Estar el suelo de las habitaciones enteramente seco y revestido de 
algún material adecuado; 

d) Tener la techumbre en tal forma Año resguarde por completo a 
las piezas de la lluvia, debiendo tener, si fuere de fierro, una capa alsla- 
dora de barro, u otro material de un espesor de cuatro centímetros; 

e) Ser las murallas, tabiques o divisiones de las piezas construídas 
de material higiénico, entendiéndose, que no reunen este requisito, las 
construídas con barro formado de guano o materias pútridas o suscepti- 
bles de putrefacción; las construídas con latas, colihues o con otros mate- 
riales que no dejen enteramente alslada una pieza de otra; la que no 
puedan sostener un blanqueo sólido con cal para que puedan ser desin- 
fectadas en caso necesario y las que no queden enteramente al abrigo del 
viento o de la lluvia; 

/) Estar los muros y tabiques enteramente secos, enlucidos y blan- 
queados con cal o pintados o empapelados; en buen estado de aseo y con- 
servación y las puertas y ventanas pintadas al aceite; 

y) Tener cada pieza un cubo de aire no inferior a diez metros cúbicos 
por habitante adulto y cinco metros cúbicos por habitante niño; 

h) Poseer medios para renovar el alre convenientemente, entendién- 
dose que no reunen este requisito las habitaciones cuyas puertas y venta- 
nas todas no alcancen a la octava parte de la superficie de la pieza; 

2) Tener cada pieza, a lo menos, una ventana que permita la entrada 
de luz suficiente, debiendo estar la superficie útil y transparente de la ven- 
tana en relación con la superficie de la pieza en la proporción de 1 a 10. 

)) Tener cada pieza un ventilador que permita la renovación del aire 
cuando esté cerrada; 

k) Tener pavimentado el suelo interior adyacente de las piezas 
hasta una distancia de sesenta centímetros, por lo menos, desde el pie de 
los muros. | 

l) Tener los patios y corredores el suficiente declive, de modo que no 
se estanquen las aguas, debiendo éstas tener fácil salida a las acequias o 
alcantarillas. 

Cuando no existan acequias o alcantarillas el Consejo respectivo po: 
drá autorizar el que se construyan pozos en la forma y condiciones que el 
mismo establezca. 

m) Tener canales para la recepción de las aguas-lluvias; 

1) Tener dotación de agua potable donde exista este servicio, en pro- 
porción mínima de cinco litros diarios por cada habitante que la ocupe; 

1) Tener cocinas, debiendo existir en los conventillos una para cada 
familia; ] 

0) Existir en los conventillos galpones para lavar, aislados o en con- 
junto, pero con suficiente separación para que cada familia disponga de 
un sitio propio; 

p) Disponer de excusados de patente o de cajón, mantenidos en buen 
estado de aseo y conservación y en la proporción de uno para cada sexo 
por cada veinte piezas de Dedo y RA asimismo de urinarios, 

(56] 
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V 
en la proporción de uno por cada veinticinco piezas, debiendo UNOS y 
otros desaguar a alcantarillas, acequias o pozos letrinas, según lo estable-. 
cido en cada localidad y en condiciones de no dar lugar a filtraciones de 
líquidos infectos ni a la difusión de gases mefíticos y de malos olores sobre 
las plezas; j / 
q) Tener en lugar adecuado un depósito destinado a las basuras y. 
desperdicios, que deberá estar dispuesto de manera que no produzcan N 
emanaciones ni malos olores sobre las plezas; 8 
r) Estar distantes, por lo menos, dos metros, medidos desde cualquie- 
ra de sus costados, de acequias con cauce de piedra o ladrillos, y cinco - 
metros a lo menos, de acequia de cauce desnudo, de depósito de enano 01% 
basuras o de cualq uler otro foco permanente de infección; a 
rr) Haber sido desinfectada convenientemente, a juicio del respectivo 
Consejo de Habitaciones, toda pieza en la cual hubiere habitado persona 
atacada de enfermedad contagiosa. 8 
La contravención a esta disposición autoriza al Consejo respectivo 4 
para declarar inhabitable todo el conventillo o una parte de él. 9 
En los campos se aplicarán las disposiciones anteriores en lo relativo 
a la salubridad y seguridad del terreno en que estén edificadas; al nivel de 
las piezas; al escurrimiento de las aguas para evitar humedades; e impe= 
dir que penetren al interior de las piezas el viento o la lluvia; a los medios 
para renovar el aire cuando la pieza esté cerrada y a la desinfección en 
caso de enfermedad contagiosa. 0 


TíruLo 11.—De Las HABITACIONES HIGIÉNICAS 


Art. 3.2 De las habitaciones existentes a la fecha de la promulgación 
de la presente Ordenanza, sólo podrán ser declaradas «higiénicas» para los 
efectos establecidos en el artículo 13 y siguientes de la ley de habitaciones 
para obreros, las que reunan las condiciones preceptuadas en el artículo 
anterior y además estas otras: eN 

- a) Tener las piezas una altura interior de tres metros, como mí- 
D1MUnm; ¿Ss 
b) Tener entablados tanto al cielo como el piso de las piezas destina- 
das a la habitación; 

c) Tener las puertas dos metros treinta centimetros de alto por ochen- EN 
ta centímetros de ancho, por lo menos, y las ventanas como mínimum 
diez decímetros cuadrados de sección transparente, por cada metro cua- 
drado de superficie del piso de la pieza; 8 

d) Tener una superficie descubierta que esté en proporción, a lo me- E 
nos, de un metro cuadrado descubierto por cada dos metros cuadrados de 
edificio, s salvo el caso en que el Consejo respectivo acepte modificaciones 
al respecto, en vista de la configuración del terreno en que la O 
se encuentre; a 

e) Tener las acequias que las atraviesen tapadas herméticamente en 
toda su longitud y provistas de sus correspondientes portalones de visitas, 38 
para su limpia, debiendo estar, además, encauzadas en piso Ñ paredes im > 
permeables de piedra o ladrillo y cemento. 13 

Art, 4.0 Para loa efectos de lo establecido en el artículo 13 y siguien- 
tes de la ley de 26 de Febrero del presente año, sólo podrán ser declaradas 


e. e e : As 
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«higiénicas» las habitaciones que se construyan en adelante cuando reunan 
las condiciones siguientes: 

a) Estar edificadas sobre terreno seco, limpio, bien terraplenado y ni- 
velado, no sujeto a inundaciones ni a formación de charcos ni pantanos; 

b) Estar distantes, por lo menos, dos metros medidos desde cualquie- 
ra de sus costados, de acequia con cauce de piedra o ladrillo y cinco me- 
tros de acequia con cauce desnudo, de depósito de guano o basuras, o de 
cualquiera otra substancia susceptible de putrefacción; 

c) No tener en su interior foco de infección permanente capaz de 
dañar a sus propios moradores o a los de las casas vecinas; 

d) Estar el nivel del piso de los departamentos, por lo menos, quince 
centímetros mas alto que elde los patios, y el de éstos, a lo menos, quince 
centímetros, a su vez, mas elevado que el de las veredas de las calles;  * 

e) Ser construídas con materiales adecuados e higiénicos, tomando 
en cuenta los que puedau usarse en la zona en que se encuentran ubicadas; 

f') Consultar condiciones de suficiente firmeza y estabilidad; 

y) Tener la techumbre en tal forma que resguarde a las piezas por 
completo de la lluvia, debiendo tener ademas, si fuere de fierro, una capa 
alsladora de barro u otro material, de un espesor de cuatro centímetros; 

h) Estar, tanto el cielo como el piso de las piezas, entablado con ma- 
dera ajustada o machihembrada; 

2) Estar los muros y tabiques enteramente secos, enlucidos y blan- 
queados con cal, o pintados o empapelados y en. buen estado de aseo y 
conservación; 

3) Tener las piezas como mínimum una altura interior de tres metros; 

k) Tener cada pieza un cubo de aire que corresponda a diez metros 
cúbicos por habitante adulto y a cinco metros cúbicos por habitante niño 
que la ocupe; 

l) Tener las puertas dos metros treinta centímetros de alto, por ochen- 
ta centímetros de ancho a lo menos y pintadas al aceite; 

(1) Tener cada pieza, a lo menos, una ventana, que permita la entrada 
de luz suficiente, debiendo estar la superficie útil y transparente de la ven- 
tana en relación con la superficie de la pieza en la proporción de uno a 
diez, y pintada, asimismo, al aceite; 

m) Tener, además, cada pieza un ventilador que permita la renova- 
ción del aire cuando esté cerrada; 

n) Tener una superficie descubierta de un metro cuadrado descubierto 
por cada dos metros cuadrados de edificios, salvo. el caso de que el Consejo 
respectivo acepte modificaciones al respecto, en atención a la configuración 
del terreno en que la habitación se encuentre; 

7) Tener los corredores de acceso suficiente ventilación y bastante luz; 

o) Estar los patios, así comunes como particulares, pavimentados ya 
sea con piedras, adoquines, baldosas, cemento u otro material conveniente, 
aceptado por el Consejo respectivo; 

p) Tener los patios y corredores el suficiente declive, de modo que no 
se estanquen las aguas, debiendo éstas tener fácil salida a las acequias o 
alcantarillas. 

Cuando no existan acequias o alcantarillas, el Consejo respectivo po- 
drá autorizar el que se oa pozos en la forma y condiciones que él 
mismo establezca; | 
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q) Tener canales para la recepción de las aguas lluvias y estar. 0 
chos volados cincuenta centímetros sobre los corredores o patios; 

1) No tener los peldaños de las escalas, donde las haya, sus c 
pisos de más de diecisiete centímetros de alto, ni sus pisos de meno 
ochenta centímetros de BEE por veinticinco centímetros de ancho 01 
minimun; En 


para su bd debiendo estar, además, encauzadas en pin y y parole 
permeables de piedra, ladrillo y cemento; 
s) Tener agua potable en donde exista este servicio en cantidad. | 
ciente para sus moradores, y en una proporción de cinco litros. diario 
cómo mínimum por habitante; - ÓN 
t) Disponer de excusados de patente o de cajón, na cicniade en b 
estado de aseo y conservación y en la proporción de uno para cada sex 
por cada veinte piezas de habitación, y disponer asimismo de urinarios 
en la proporción de uno por cada veinticinco piezas, debiendo unos y otro 
desaguar a alcantarillas, acequias o pozos letrinas, según lo establecido 
cada localidad y en condiciones de no dar lugar a filtraciones de líquido 
infectos nia la difusión de gases mefíticos y de malos olores sobre a 
piezas; 0 
u) Tener las que estén destinadas a la Dabitman de más de vel 
personas un «baño de lluvia para hombres y otro para mujeres, debien 
consultar, asimismo, condiciones de aseo, decencia y comodidad; 
v) Tener cocinas, debiendo en los conventillos existir una a ca 
familia; | 
%) Tener los conventillos galpones para lavar, aislados o en conjunt 
y con la suficiente separación para que cada familia disponga de un ett 
A LN 
) 1eBEr en lugar adecuado un depósito destinado a las basuras , 


o ni malos olores; 
) Tener los corta- fuegos necesarios, en con tomádea con E resp 
as coi ts y donde éstas no existieren ó: nada o 


construcción. 


Rocio TII.—Dze Las FRANQUICIAS OTORGADAS A LOS DUEÑOS 
DE HABITACIONES HIGIÉNICAS Y ECONÓMICAS 


mente presentar una colicifud por duplicado al io respect 0 ac 
ei 

pañada de una copia de los planos, presupuestos y especificaciones corri 

pondientes, indicando en ella con precisión el lugar en que desee efect 
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la construcción o reparación o aquel en que se halle ubicada en caso de 
estar ya construída. 

- Árt. 6.2 Para los efectos de las trab uicds otorgadas por la ley de 20 
de Febrero del presente año, serán consideradas habitaciones higiénicas 
para obreros sólo las siguientes: 

1.2 Las casas individuales cuyo importe según el respectivo avalúo 
municipal no excedan: 

a) De dos mil pesos las ubicadas en los territorrios o ida de 
menos de diez mil habitantes; 

b) De dos mil quinientos pesos las ubicadas en los territorios munici- 
pales de diez mil uno a treinta mil habitantes; 

c) De tres mil quinientos pesos las ubicadas en los territorios munici- 
pales de treinta mil uno a cien mil habitantes; y 

d) De cinco mil pesos las ubicadas en los territorios municipales de 
cien se uno o más habitantes; y 

o Las demás habitaciones individuales o colectivas que sean decla- 
ed tales por el respectivo Consejo de Habitaciones. 

Art. 71. El Consejo despachará la solicitud en un plazo máximo de 
un mes, devolviéndole al interesado uno de sus ejemplares con las obser- 
vaciones que crea conveniente hacerle para la higiene y salubridad de las 
habitaciones. 

Art. 8.—Aprobados que sean los planos y especificaciones por el 
Coxsejo respectivo o aceptadas por el solicitante las observaciones que 
dicho Consejo les hubiere hecho, serán firmados tanto los originales como 
las copias por el solicitante y por el secretario del Consejo, debiendo que- 
dar estas últimas archivadas en la secretaría. 

Art. 9.—El Consejo vigilará la construcción o reparación de las ha- 
bitaciones para imponerse de si se cumplen al efectuarlas las prescripcio- 
nes de la presente ordenanza. 

Art. 10.—El Consejo, concluída que sea a su satisfacción la construc- 
ción y reparación de las habitaciones, dará a su dueño un certificado sub- 
crito por su presidente y secretario y el cual lo habilitará para disfrutar de 
las franquicias otorgadas por la ley número 1838, de 20 de Febrero del 
presente año. 


TíruLo IV. —DisPosiCIONES GENERALES 


Art. :11:—Para los. efectos de la presente. Ordenanza; 'los inspectores 
de habitaciones y los delegados nombrados por los Consejos practicarán 
visitas de inspección a las habitaciones para obreros, cada vez que lo de- 
termine el Consejo respectivo o el Consejo general, pudiendo requerir para 
ello, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza pública. 


REGADIO 


LEY QUE AUTORIZA LA CONSERUCUIÓN DE LOS CANALES DE Marco, 
Maure, MELADO Y Laya 


Santiago, 9 de Diciembre de 1914. al Núm. 2 953. PAN A 
Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley 
Artículo 1.2 Se autoriza al Presidente de la República para inver 
en la ejecución de obras de regadío hasta la cantidad de dieciseis millo 
de pesos ($ 16000 000) distribuidos en la forma que a continuación 
indica: te 
a) Hasta un millón doscientos mil pesos en un canal derivado del 1 
Aconcagua, desde el punto denominado Lo Rojas, en el e 
Quillota, provincia de Valparaiso. (1) : ¡ 
Cuando el río esté sometido a turno, no podrán a aguas p 
este canal, y sus accionistas mo podrán intervenir en la declaración ( 
turno; 
y) Hasta ocho millones quinientos mil pesos en un canal derivado 
río Maule, al oriente de la provincia de Talca, entre el río Maule. val 
Claro; (2) 
o Hasta cuatro o quinientos mil pesos en un canal deriva 
del río Melado hasta el río Ancoa, en la provincia de Linares; (3) y 
-—d) Hasta un millón ochocientos mil pesos en un canal derivado. de: 
río Laja. (4) | : 
Estos fondos se obtendrán por medio de la emisión de bonos de al 
habla el art. 4.0. a 
Si algunas de las cantidades consultadas en este o e e: 
costo de la obra respectiva, podrá aplicarse el exceso a otra de las. mi 
obras, para la cual la cantidad asignada resultare insuficiente. E 
Art. 2.2 Las obras se harán en conformidad a los planos, presupu 
tos y especificaciones de carácter definitivo ejecutados por la Dirección € 
Obras Públicas, aprobados por el Presidente de la República y aceptad: 
por los dueños del setenta por ciento del suelo susceptible de ser regi 
con tales obras. ' cn 
El Presidente de la República, deberá fijar, previo inrarida de 
rección de Obras Públicas, con audiencia de los interesados y tomando 


(1 ) La ley Nr 3 130, Setiembre 4 de 1917 Alva en $ 950 000 det on 
(2) La ley Núm. 3 314, Setiembre 12 de 1917, eleva a $ 12 538 000 la cantidad. 
(3) La ley Núm. 3369, Mayo 18 de 1918, autoriza elevar esta cantidad a $ 8000. 
(4) La ley Núm. 3 182, Diciembre 29 de 1916, eleva esta canti dad a $ 2 960 0( )( 
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cuenta la naturaleza de los terrenos por regar, la zona en que el regadío 

será obligatorio para los propietarios de terrenos de regadío, con indica- 

ción de la nómina de propiedades a quienes afecte esta declaración. 
Antes de iniciarse los trabajos, los interesados deberán presentar mer- 


-cedes de agua que sean suficientes, a juicio del Presidente de la Repúbli- 


ca, para regar de un modo permanente, la respectiva zona comprendida en 
los planos aprobados para los canales espresados en las letras b), c) y d), 
del art: 1.2 y para el regadío eventual de la zona comprendida en los pla- 
nos del canal a que se refiere la letra a) del mismo artículo. 

La suficiencia de las mercedes se estimará sobre la base de un rega- 
dor de quince litros por segundo en el caudal normal del río para el riego 
de veinte hectáreas. 

Las mercedes de agua se transferirán al Estado libres de anteriores 
enajenaciones, grávamenes y prohibiciones y constituirán la dotación de 
aguas de los respectivos canales en el caudal matriz, dotación que se diyi- 
dirá en los acueductos en la forma que se determine por la Asociación que 


debe formarse con arreglo al art. 6.2 


Art. 3.2 El Presidente de la República podrá invertir, por el término 
de un año, hasta la suma de dos millones de pesos en iniciar las obras in- 
dicadas en el artículo 1.2 Esta suma se distribuirá a prorrata de las can- 
tidades autorizadas para cada una de dichas obras y los trabajos a que se 
refiere el presente artículo se ejecutarán por la Dirección de Obras Públicas 
y sin intervención de contratistas particulares. 

El resto de los trabajos se hará por contratos suficientemente garan- 
tidos, celebrados previas propuestas públicas y con arreglo a los planos y 
presupuestos aprobados. 

Art. 4.2 El Presidente de la República emitirá con la garantía del 
Estado, bonos en oro o en moneda corriente de los mismos tipos y amor- 


- tizaciones que los emitidos por la Caja de Crédito Hipotecario. 


Estos bonos se colocarán previas propuestas públicas y se emitirán en 


totalidad o parcialidades, dentro de las sumas autorizadas por el artículo 
1.9, hasta concurrencia de las cantidades que fueren necesarias para com- 


pletar los estudios definitivos de las obras, para su ejecución, para la ins- 
pección de los trabajos y para el servicio de los mismos bonos durante la 
construcción. 

El servicio de los bonos se hará conforme a la ley de 29 de Agosto 
de 1855 (1) 

Art. 5,9 Se establece para el servicio anual de interés y amortización 
de los bonos que se emitan con arreglo al artículo precedente, una contri- 


_bución equivalente al monto de dicho servicio, que gravará todos los pre- 


dios situados en la zona de regadío obligatorio. 

Esta contribución tendrá los caracteres, condiciones y privilegios de 
cualquiera otra fiscal; gravará las propiedades declaradas de riego obliga- 
torio, aunque sus dueños no hayan consentido la obra; y se pagará en la 


Tesorería Fiscal respectiva, dentro de los plazos que autoriza esta ley y 


con arreglo a lo que prescriben los artículos 30,32, 33 y 34 de la ley nú: 
mero 3091, de 5 de Abril de 1916, sobre contribución de haberes, sirvien- 


(1) Por decreto número 83, Febrero 3 de 1916 se establece que los bonos serán 
del tipo de 8% de interes con 1% de amortización. 
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y 


f al 


do en este caso de título ejecutivo el recibo hUhÓ para el cobro de este 
impuesto por la Tesorería Fiscal respectiva (1-2). | 
El Presidente de la República, para los efectos de esta contribución, 
6jará la cantidad o cuota que corresponda pagar a cada propietario en ra- 
zón del capital invertido en la obra, de la situación y cabHaaa de ad 
destinada al predio beneficiado. ho 
El Presidente de la República podrá disponer, además; que se prive be 
del agua a los interesados que no hagan el pago de la contribución « en la 
fecha establecida en el Reglamento. : 
El Estado entregará el agua en el canal matriz y sus dao prin: 
cipales y será, en consecuencia, ce cuenta de los interesados la construc- 
ción de los marcos divisorios y el costo de los ramales que se deriven 
de ellos. 
Art. 6.2 Los propietarios que hayan aceptado la obra cobfo de al 
articulo 2.9, deberán constituirse en Asociación de Canalistas con arreglo a 
la ley 9139, de 9 de Noviembre de 1908, antes de iniciarse las obras de 
acueducto. a 
Esta Asociación será obligatoria para todos los dcha de terrenos de 3 
secano situados dentro de la zona de regadío declarada obligatoria, según 
el plano aprobado, aunque no hayan concurrido a la aceptación de la obra 
ni a constituir la Asociación. 8 
Terminado el canal, el Presidente de la República lo entregará junto 
con los derechos de aguas que hubieren sido transferidos al Estado, con 
arreglo al artículo 2.2, a la Asociación de Canalistas, para todos los efectos 
de la citada ley. | 
Art. 7.2 £l dominio del canal, para el efecto de ensancharlo y de vender 
la mayor cantidad de agua que pudiese introducirse en él, pertenecerá al 
Estado, mientras éste no sea indemnizado del total de los gastos y de las 
responsabilidades en que haya incurrido con ocasión de la obra. El. precio 
que el Estado obtenga de la venta de regadores, se aplicara a la amortiza: 
ción extraordinaria de los bonos emitidos con arreglo al art. 4. 3 
Art. 8 Los dueños de. terrenos podrán libertarse de la contribución 
de riego, pagando al Fisco el saldo que les corresponde en el costo de la 
obra. | | O 
La Asociación de Canalistas que se constituya con arreglo al artículo 
6.2, podrá también libertar total o parcialmente a sus accionistas de la 
contribución de riego, pagando total o parcialmente al Estado el costo de 
la obra, mediante fondos que obtenga por la emisión de bonos con arreglo 
a la citada ley de 9 de Noviembre de 1908, o en cualquier otra forma. 
Los fondos que obtenga el Estado con arreglo a este artículo se apli- 
carán a la amortización extraordinaria de los bonos emitidos en conformi- 
dad a esta ley. 
1) Desía antes: El Presidente de la República fijará en el reglamento corres: 
pondiente, la fecha en que debe pagarse. 
Esta contribución se pagará en la Tesorería Fiscal eco en la forma y co 
los mismos intereses penales por la mora, que la contribución de haberes.. 0 
Esta contribución afectará no solamente a los propietarios que hayan AECA 
la obra, sino a los demás llamados a beneficiarse con ella, según.los planos aprobado 
y tendrá el carácter de gravámen real preferente a cualquiera otro establecido o qu 


se establezca sobre los respectivos predios. 
2) Modificado por e núm. 3130, de 16 de Febrero de 1921. 
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Art. 9. La servidumbre de acueductos se constituirá y se ejercitará 
conforme a las disposiciones del Código Civil y con arreglo al plano a que 
se refiere el art. 2.2, en el cual se expresará el ancho del canal y del terreno 
necesario para sus desmontes; y se hará extensiva a los terrenos indicados 
en el mismo plano como necesarios para las boca-tomas de acueductos y 
habitaciones de empleados y guardianes. 

Las aguas del canal podrán ser vaciadas en cauces nacionales de uso 
público para ser extraídas mas abajo, sin perjuicio de los derechos de agua 


constituidos en estos cauces y de los terrenos colindantes. La Dirección de 
Obras Públicas practicará, al efecto, el aforo de los derechos constituidos y 


del sobrante de las aguas que naturalmente corrían por los cauces apro- 
vechados. 

Los terrenos podrán ser ocupados y se podrá comenzar en ellos los 
trabajos, una vez hecha la estimación y depositado el valor con arreglo a 
las disposiciones de la ley de expropiaciones para los ferrocarriles de 18 de 
Junio de 1897. 

El Presidente de la República, previo informe de la Dirección de Obras 
Públicas, determinará las obras que deben efectuarse en los canales a que 
se refiere esta ley, con arreglo al artículo 872 del Código Civil, y los dueños 
de los canales no estarán obligados a construir otras obras que las que se 
determinen en la forma indicada. 

Art. 10. El Presidente de la República dictará los reglamentos nece- 
sarios para la aplicación de esta ley y determinará en ellos la forma en que 


se privará del agua al accionista que no pagare oportunamente la contri- 


bución. 
Art. 11. Esta ley regirá desde su publicación en el Diario Oficral. 
Artículo transitorio. Se autoriza al Presidente de la República para 


adquirir a la par, hasta la suma de dos millones de pesos de los bonos a 


que se refiere el art. 4.2 de la presente ley, a fin de que atienda al pago de 
los primeros trabajos de construcción de les canales. 

Los dos millones de pesos serán tomados de los fondos de empréstitos 
contratados para ser devueltos con la venta de los bonos que se harán en 
conformidad al art, 4.%, la que deberá realizarse en el término de dos años. 
La diferencia de precio, si la hubiere, se cargará a las obras que se eje- 
cuten. 

Y, por cuanto oído el Consejo de Estado, ne tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y lléveso a efecto como Ley de la 


- República. —R. Barros Luco.—Julio (rarcés,. 


Ley que modifica la ley número 2 953, de 9 de Diciembre de 1914 


Santiago, 16 de Febrero da 1921.—Ley núm. 3 730.—-Por cuanto el 


- Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley: 


Artículo 1.2 Los incisos 2.9, 3.2 y 4.2 del artículo 5.2 de la ley núm. 
2 953, de 9 de Diciembre de 1914, se reemplazarán por el siguiente: 

«Esta contribución tendrá los caracteres, condiciones y privilegios de 
cualquiera otra fiscal; gravará las propiedades declaradas de riego obliga- 


torio, aunque sus dueños no hayan consentido la obra; y se pagará en la 
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Tesorería Fiscal respectiva en los plazos que autoriza esta ley. y cona 
glo a lo que previenen los artículos 30, 32, 33 y 34 de la ley núm. 3091 
de 5 de Abril de 1916, sobre contribución de haberes, sirviendo en es 
caso de título ejecutivo el recibo hecho para el cobro de este impuesto e sy 
la Tesorería Fiscal respectiva». : 
Art. 2.2 Las modificaciones que el aulíéalo anterior ordena respec 
de! art. 5.2 expresado, alcanzarán también al art. 4.2 de cada una de las 
leyes números 3 232, 3 233 y 3 234, de 7 de Febrero de 1917. | 
Art. 3.2 Las instituciones hipotecarias que se rijan por la. ley de 298 
de Agosto de 1855, y que otorguen préstamos con garantía de predios s0- 
metidos a la contribución fiscal de riego, podrán tener a su cargo el servi 
cio de dicha contribución, subrogándose en todos los derechos fiscales 
inclusos los derechos y privilegios que las leyes conceden so a 
Estado. 
Podrán pagar, asimismo, la totalidad de la contribución, pero en ta 
caso, no estarán autorizados para repetir por el todo, sino en los plazos de 
vencimiento ordinario, salvo que la subrogacion se verifique con acuerdo 
del deudor y se haya estipulado modificarla. | 
Art. 4.2 Si para conceder un préstamo se toma en cuenta el aumen 
de valor que debe adquirir la propiedad con el riego de que se quiere do-- 
tarla, la institución hipotecaria podrá exigir al deudor las condiciones de 
garantía o vigilancia que sean necesarias para asegurar la legítima inver-- 
sión de la suma prestada. 
Art. 5.2 Con fondos fiscales y por cuenta de los canalistas, el Prol 
dente de la República ordenará el pago de la contribución de: regadío en 
la forma y durante lns plazos siguientes, que se contarán desde la recep- 
ción provisoria de las obras, hecha por, la, Dirección de Obras. Públicas: 
El primer año pagará el Estado todaíla contribución, ciento porciento 
El segundo año pagará el Estado el 89 por ciento de la contribución | 
y el 15 por ciento restante los canalistas; | 
El tercer año pagará el Estado el 70 por O de la: contribución, y e 
el 30 por ciento restante, los canalistas; + 
El cuarto año pagará el Estado el 50 por ciento de la contribución. y 
el 50 por ciento restante, los canalistas; | 
El quinto año pagará el Estado el 25 por ao de la contribución, Ñ 
el 15 por ciento restante, los canalistas; A 
El sexto año pagarán los canalistas toda la cobirbus oa ] 
Estos anticipos serán devueltos en el término de diez años, comiendo 
desde la expiración del quinto año siguiente a la recepción de las. obras, 
por décimas partes con mas el interés del 6 por ciento anual sobre el tot 
anticipado. 
Art. 6.2 Las disposiciones de esta ley se O también a los. cana 
listas del Canal de Mauco, derivado del río Aconcagua que ya está term 
nado, y las contribuciones ya devengadas y los plazos para su pago, se re- 
glrán y contarán también en la forma establecida en el artículo anterior 
es decir, desde la recepción provisoria de las obras, hecha por la Dirección 
de Obras Públicas. 
Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien pido 
sancionarlo. Por tanto, promúlguese y llévese a efezto como Ley de la R 
pública.—ALESSANDRI. —Zenon Torrealba. | 


na 
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Reglamento para la aplicación de la ley número 2 953, 
de 9 de Diciembre de 1914 


Panimávida, 31 de Marzo de 1915.—Sección 1.2, núm. 342.—Vistos 
estos antecedentes, Decreto: Se aprueba el siguiente Reglamento para la 
aplicación de la ley núm, 2 953, de 9 de Diciembre de 1914, sobre ejecución 


de obras de regadio: 


Artículo 1. Los interesados en la construcción de los canales a que 
se refiere la ley núm. 2 953, de 9 de Diciembre de 1914, deberán presentar- 


se al Ministerio de Industria y Obras Públicas, dentro de treinta días, con- 


tados desde la fecha de este Reglamento, expresando su voluntad de aco- 
gerse a los beneficios de la expresada ley y dando a conocer: 

a) Los estudios y planos que tengan de la obra proyectada; 

1) Las mercedes de agua que podrían aprovecharse para constituir la 
dotación del canal; 

c) El caudal aproximado de la corriente de que se derivaria; 

d) Los derechos de agua ya establecidos sobre la misma corriente, de 
que tengan noticia; 

e) El nombre, Abicación! extensión regada y extensión SabepUble de 

ser regada del fundo que les pertenece; y 

J) Los títulos y un plano o cróquis de su respectiva propiedad. 

Art. 2.2 Si de las presentaciones hechas dentro del -plazo fijado en el 
artículo anterior y de las investigaciones practicadas apareciere que la obra 
en proyecto puede contar con la aceptación de los dueños del setenta por 


- ciento del suelo susceptible de ser regado con ella, el Presidente de la Re- 


pública dispondrá que la Dirección de Obras Públicas, por medio de inge- 
nieros de la repartición, que se comisionarán al efecto, haga los planos, 

presupuestos y especificaciones de caracter definitivo, tomando en conside: 
ración los estudios y datos de los interesados y las observaciones que éstos 


- quieran producir ante los comisionados de la Dirección. 


«Para los efectos de la confección del proyecto definitivo, la Dirección 
> Obras Públicas considerará como suelos susceptibles de ser regados con 
las obras, aquellos que económicamente convenga regar, O sea, aquellos 
para los cuales el riego constituya una operación que produzca utilidad a 
sus dueños» (1). 

Art. 3.2 Estos trabajos se ejecutarán lo mas pronto posible y serán 
presentados al Presidente de la República, quien fijará un nuevo plazo que 
no podrá exceder de treinta días, con los objetos siguientes: 

1. Publicación del proyecto por una sola vez en el Diario Oficial, en 
un periódico de Santiago y en otro de la cabecera de la provincia en que 
esté la toma del canal, con expresión circunstanciada de las propiedades 
que pueden regarse, de la extensión que regaría cada cual y de los respec- 
tivos actuales poseedores Inscritos; 

2.2 Convocación a los interesados para que dentro del plazo formulen 
las observaciones que les merezca el referido proyecto; 

3.2 Informe que deberá dar la Dirección de Obras Públicas sobre la 
suficiencia de los derechos de agua ofrecidos para el canal, tomando en 


(1) Agregado por Decreto núm. 1219, de 6 de Agosto de 1918. 
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consideración el caudal del río, los derechos ya establecidos y las DEnaA 
probables por infiltración o evaporación, a fin de que la dotación utilizab 
del canal no baje de un regador de quince litros se segundo. en el caud 
normal del río, por cada veinte hectáreas; : 
4.2 Informe que deberá dar la misma Dirección sobre las ore qu 
deben efectuarse en los acueductos proyectados con arreglo al artícu 
872 del Código Civil; y A 
5." Informe que deberá dar el Consejo de Defensa Fiscal sobre el val 
legal de los derechos de agua ofrecidos. | 
Art. 4.2 Siendo favorables estos ¡informes y subsanados! los defectos. 
que en ellos se señalaren y con el mérito de los antecedentes, el Presi- 
dente de la República aprobará los planos, presupuestos y especificaciones. 
con arreglo a los cuales deberá ejecutarse la obra; fijará la zona en que el 
regadío va a ser obligatorio, según el proyecto aprobado, con indicación 
de la nómina de las propiedades a las cuales afectará esta declaración, d 
la estensión por regar en cada cual y de la parte que el proyecto le asign 
en la dotación de agua del acueducto, y fijará un plazo dentro del cual los 
interesados que representen el setenta por ciento del suelo susceptible de 
riego, en conformidad al proyecto aprobado, deben aceptar definitivamente 
los referidos planos, presupuestos y especificaciones, transferir las merce- 
des de agua y constituirse en Asociación de Canalistas con arreglo a la 
ley de 9 “de Noviembre de 1908. En el mismo decreto el Presidente de la 
República determinará las obras que deben construirse en los acueductos 
proyectados, con arreglo al artículo 812 del Código Civil. 
Art. 5.2 La aceptación definitiva de la obra y la transferencia de los 
derechos de agua deberán hacerse por escritura pública suscrita por el: 
Director del Tesoro, en representación del Fisco, y los interesados, sus 
representantes legales o mandatarios especiales, nombrados por escritura 
pública. Los interesados deberán declarar que facultan al directorio de la 
Asociación de Canalistas para que los represente en todos los trámites 
posteriores en que este reglamento les concede intervención. Se insertarán 
en la escritura, además de los documentos que acrediten la representación. 
de los comparecientes, los certificados de inscripción del dominio de lo 
fundos a nombre de los interesados que acptan la obra. E 
«Después de aceptada la obra por los canalistas, quedarán do 
nados en forma definitiva el canal matriz v sus derivados principales, y. 
todos los demás canales que deseen construir los interesados se considera 
rán como ramales derivados de ellos y deberán construirse por-los. respec. 
tivos canalistas, conforme al artículo 5.2 de la ley». (1). 
Art. 6.2 Llenados los requisitos establecidos en los artículos preceden 
tes, el Presidente de la República pedirá propuestas públicas para la 
construcción de la obra en conformidad a los planos y especificaciones 
aprobados, y dispondrá se lleve a cabo la constitución de la servidumbr 
de acueducto con ocupación inmediata de los terrenos, en la forma dis 
puesta en la ley de 18 de Junio de 1897 y artículo 9 de la ley númer( 
2953 de 9 de Diciembre de 1914, que se reglamenta. 2 
Art. 7.2 Las propuestas se pedirán con arreglo al root ió An E 
rige para los contratos de obras públicas, con las modificaciones siguienicaN 


(1D Asis as por Decreto núm. 1 219, de 6 de AO de 1918: 
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a) No se aceptará ninguna propuesta cuyo precio sea superior al 
presupuesto de la obra; 
b) En igualdad de circunstancias será preferido el proponente que 
fuere recomendado por el directorio de la respectiva Asociación Canalista. 
Para los efectos de esta disposición, se entenderá que hay igualdad 
de circunstancias cuando las propuestas en competencia no difieren entre 
sí en mas de un 5 por ciento; 
c) Sila propuesta mas baja fuere inferior en mas de un 20 por ciento 


al presupuesto oficial, no podrá ser aceptada o rechazada sin el consenti- 


miento de los interesados representados pos el directorio de la Asociación 
de Canalistas; 

-d) No se podrá acordar modificación en la ejecución de los trabajos 
que alteren los planos, especificaciones y presupuestos que han servido de 
base al contrato, sin «autorización del Gobierno; y si el conjunto de las 
modificaciones autorizadas alcanza a un valor de 5 por eiento en exceso 
sobre el valor del contrato, se necesitará además el acuerdo del directorio 
de la Asociación de Canalistas para vuevas modificaciones; 

e) En el caso de que fuere necesario resolver el contrato por falta de 
cumplimiento del contratista y de que las retenciones y garantías no fue- 
ren suficientes para el pago del valor que puede importar la terminación 
de la obra por un nuevo contrato, los canalistas interesados están obliga- 
dos a aceptar el mayor valor de la obra sobre el precio del contrato primi- 
tivo, en lo que no alcance a cubrirse con dichas retenciones y garantías y 
an concurrencia de la suma total autorizada o que se autoric e por la 
ley. 

rd 8.0 Firmada, respecto de una obra, la escritura de aceptación a 
que se refiere el artículo 5.*, el Presidente de la República pedirá propues- 
tas públicas para la colocación de'bonos del Estado del tipo de los de mo- 
neda corriente mas próximos a la par de la Caja de Crédito Hipotecario y 
del tipo de los pagaderos en oro de la misma Caja, por la cuantía que sea 
necesaria para reintegro de las sumas que el Fisco hubiere erogado con 
arreglo al artículo 3.2 e inciso 2. del transitorio de la ley de 9 de Diciem- 
bre de 1914 para la ejecución de los estudios definitivos y demas gastos 
preliminares de los canales proyectados. 

Contratadas las obras, el Presidente de la República, towando en con- 


sideración las exigencias de las mismas y las circunstancias del mercado, 


pedirá propuestas públicas para la colocación de series sucesivas de bonos, 
de los tipos indicados en el inciso anterior, cuya realización sea necesaria 
para hacer los pagos. 

No se aceptarán propuestas para tomar bonos cuya servicio se pague 
en oro, sino con el acuerdo del directorio de la respectiva Asociación de 
Canalistas. 

Los bonos que se emitan serán de il: quinientos y cien pesos, y lle- 
varán la firma de los directores de la Contabilidad y del Tesoro, y del Su- 


- perintendente de la Casa de Moneda. 


Art. 9.2 La emisión de bonos en la forma determinada por este regla- 
mento, correrá a cargo de la Dirección de Contabilidad. 


A A A O AR 


(1) Este inciso ha sido agregado al Reglamento por decreto número 1 998, de 22 


. de Septiembre de 1920. 
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decreto en que se declarará su costo total, incluyendo todas las i inver 
nes hechas en los estudios definitivos, en la ejecución, en lali inspección 
los trabajos, y en el servicio, durante la construcción, de los: bonos qn 
hubieren emitido para costear la obra. | o E 
En el mismo decreto se fijará la cantidad que correspond paga 
- cada propietario para el servicio de los bonos emitidos o que debier 
emitirse para cubrir el importe total de la obra. En esta fijación se tomar 
en cuenta el número de regadores que haya correspondido defimitivamente 
a cada propietario, según la distribución que debe hacerse en los estatuto 
de la Asociación de Canalistas, con arreglo a la ley de 9 de Noviembre 
1908 e inciso final del art. 2, de la ley de 9 de Diciembre de 1914, y la: 
tuación de los respectivos. predios en el trayecto del acueducto, a fin de 
recargar a los mas lejanos de un modo proporcional al e costo que 
ocasiona llevar el agua a mayor distancia. i 
- En este último punto el Presidente de la República oirá previamen 
a la Dirección de Obras Públicas. | o 
En el mismo decreto el Presidente de la Republica determinará. 
fecha en que debe comenzar a pagarse la contribución establecida por el 
art. 5.2 de la ley y fijada para cada propietario en la forma a en 
el inciso precedente. | 
Finalmente, indicará la fecha en que con arreglo al inc. 3. o del “ar 
6. de la ley, el canal con sus derechos de agua quedará a disposición: de 
la Asociación de Canalistas para que siga administrándolo en lo futuro. 
Art. 11. La contribución determinada con arreglo al artículo anterio 
se pagará en la Tesorería Fiscal del departamento en que esté ubicada i 
respectiva propiedad, según el rol que pasará la Dirección de Obras Pú-. 
blicas al Director del Tesoro, tomándolo de la nómina E distribución hecha 
por el Presidente de la República. 
La forma de pago y los intereses en que incurrirá el decada en cas 
de mora, serán los establecidos para la contribución de haberes. e 
Sin perjuicio de la acción ejecutiva y de los intereses penales por. 
mora sl ésta se prolongase por mas de tres meses, el tesorero lo comuni- 
cará al gobernador del departamento para que éste pida al directorio de la 
Asociación de Canalistas que prive del agua al propietario moroso. Si e 
directorio fuese remiso por mas de diez días en efectuar esta diligencia 
podrá el gobernador llevarla a cabo por sí mismo con el auxilio de la 
fuerza pública. 
La privación del agua se llevará a efecto en el marco por o cual es- 
traiga sus aguas el propietario moroso, aunque otros an agua en e 
mún por el mismo marco. 
Tómese razón, comuníquese e insértese en el Boletín de las Leyes Y 
Decretos del Gobierno. —Barros Luco.—Cornelto Saavedra. 


¡SI 
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Ventajas especiales de los bonos de regadío 


- Santiago, 4 de Septiembre de 1916.—Ley Núm. 3117.—Por cuanto 
el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley: 

Artículo único. Los bonos emitidos o que en adelante se emitan y 
cuyo producto se destine a ejecutar obras de riego y edificación de escuelas 
públicas, en conformidad a las disposicionez de las leyes números 2 953, 
de 9 de Diciembre de 1914 y 3069, de 21 de Marzo de 1916, servirán de 
caución para retirar los vales de Tesorería a que se refiere la ley número 
2 912, de 3 de Agosto de 1914. 

Los indicados bonos quedarán exentos de todo impuesto fiscal o mu- 
nicipal. 

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 
República. —Juaw Lurs SANFUENTES.—Lwuis Devoto A. 


Embalse de las Lagunas del Planchón 


Santiago, Y de Febrero de 1917.—Ley Núm. 3232 —Por cuanto el 
Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley: 

Artículo 1.2 Se autoriza al Presidente de la República para emitir 
hasta un millón seiscientos mil pesos en bonos para la ejecución de las 
obras de aprovechamiento de las aguas de las Lagunas del Planchón, a fin 
de regularizar el régimen del río Teno, pagar las expropiaciones y servi- 
dumbre a que haya lugar y completar los estudios definitivos de las obras, 
inspeccionar los trabajos y atender al servicio de los mismos bonos duran- 
te la construcción. 
| Art. 2.2 Las obras se harán en conformidad a los planos, presupues- 
tos y especificaciones de carácter definitivo ejecutados por la Dirección de 
Obras Públicas, aprobados por el Presidente de la República y aceptados 
por escritura pública por los dueños del setenta por ciento de los areas 
permanentes de agua de los actuales canalistas del río Teno, registrados 
en conformidad a la matrícula maudada formar por la ordenanza de 18 de 
Junio de 1872. 

Art. 3.2 Los bonos serán de los mismos tipos y amortizaciones que 
los emitidos por la Caja de Crédito Hipotecario y se colocarán, previas 
propuestas públicas, en totalidad o parcialidades. El servicio de ellos se 
hará conforme a la ley de 29 de Agosto de 1855. 

Los indicados bonos quedarán exentos de todo impuesto fiscal o mu- 
nicipal y servirán de caución para retirar los vales de Tesorería a que se 
refiere la ley núm. 2 912, de 3 de Agosto de 1914. 

Art. 4.0 Para el servicio anual de intereses y amortización de bonos, 
se establece una contribución equivalente al monto de dicho servicio, que 
gravará a todos los canalistas del río Teno inscritos en la matrícula torma. 
da con arreglo a la ordenanza de 18 de Junio de 1872, en proporción a sus 
derechos de agua anotados en esta matrícula. 
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Esta contribución tendrá los caractéres, condiciones y privileg 
cualquiera otra fiscal; gravará las propiedades declaradas de riego o: 
torio, aunque sus dueños no hayan consentido la obra; y se pagará el 
Tesorería Fiscal respectiva dentro de los ARES que autoriza esta mE 


este caso de título ejecutivo el E hecho para el cobro de este impo 
por la EA Fiscal o e , . 


se en ai de + qn con arreglo a la ps núm. 2 139, de 
Noviembre de 1908, 
Esta Asociación será obligatoria para todos los canalistas del río T 
inscritos en la matrícula formada c con arreglo a la Ordenanza de 18 
Junio de 1872. ; a 
Art. 6. "Terminadas las obras, el Precdón de la República las en 
tregará a la Asociación de Canalistas para que las explote. A 
Art. 7.2 Las aguas que se obtengan mediante las obras de captada 
de las Lagunas del Planchón, formarán parte integrante del canal del rí 
Teno, y su goce, mientras el río esté sometido a turno, pertenecerá exc. 
sivamente, lo mismo que las aguas del río, a los dueños de los 3 529 rega. 
dores registrados en la matrícula formada a virtud de la Ordenanza En 
de Junio de 1872. cn 
Art. 8.2 El dominio de las obras y de las aguas embades e 1 erick 
cerá al Estado, mientras éste no sea indemnizado del total de los gastos 
de las responsabilidades en gue haya incurrido con ocasión de esta obra 
Art. 9.2 Se declaran de utilidad pública los terrenos necesarios par 
la ejecución de.las obras de embalse de las Lagunas del Planchón ie 
procederá a su exproplación en conformidad a la ley de pro 
para los ferrocarriles, de 18 de Junio de 1857. 
Art. 10, El Presidente de la República dictará .el Reglamento 1 nel 
sario para la aplicación de esta ley, la que empezará a regir desde la fe 1 
de su publicación en el Diario Oficial. O 
Ls POr onetito, oído el Consejo. de Estado, he tenido a bien aprob 


Republica Ll Luis SANrUpNTAS. Ramón León da 


(1) Modificado per ley núm. 3 7130, de 16 Me Febrero de 19 21. Decía: 

El Presidente de la República fijará la fecha en que deba pagarse esta contr 
ción. Esta contribución se pagará por cada interesado en la Tesorería Fiscal de Curicó 
-en la forma y con los mismos intereses pra por la mora que la contribuci nd 
haberes. 

Esta contribución afeciará no solamente a los propietarios que hayan aUtoleR 0 
obra, sino a los demás llamados a beneficiarse con ella, y en la proporción a sus d 
chos en la matrícula del río Teno, y tendrá el carácter de gravámen real prefer en 
cualquier otro establecido o que se establezca sobre los respectivos a 
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Reglamento para la aplicación de la Ley núm. 3 232, de 7 de 
Septiembre de 1917 


Santiago, 12 de Septiembre de 1918,—Sección 2.?, núm 1 509.—Vis- 

to el artículo 10 de la ley núm. 3 232, de 7 de Febrero de 1917, decreto: 

Apruébase el siguiente Reglamento para la aplicación de la ley núm. 
3 232, de Y de Febrero de 1917, sobre ejecución de las obras de embalse 
de las Lagunas del Planchón: 

Artículo 1.2 Los interesados en la ejecución del embalse a que se re- 
fiere la ley núm. 3 232, de 7 de Febrero de 1917, deberán aceptar por es- 
eritura pública loz planos. especificaciones y presupuestos confeccionados 
por la Dirección de Obras Públicas, para dicha obra. En esta escritura se 
hará constar, además, la autorización de los canalistas al Presidente del 
Directorio para que firme la escritura de aceptación definitiva de las obras 
y lo represente en los trámites en que este Reglamento le concede inter- 
vención. : 

Art. 2.2 Aceptados los planos por los canalistas que representen el 70 
por ciento de los derechos permanentes de agua del río Teno, el Presiden- 
te de la República aprobará definitivamente los planos, presupuestos y 
especificaciones mencionados y fijará un nuevo plazo que no exceda de 
noventa días, para que los interesados se constituyan en Asociación de 
Canalistas, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Y de Noviembre de 1908. 

Art. 3.2 Los derechos de agua de cada canalista del río Teno son los 
registrados en conformidad a la matrícula mandada formar por la Orde- 
nanza de 18 de Junio de 1872. 

Art. 4.2 La aceptación definitiva de la obra deberá hacerse por escri- 
tura pública suscrita por el Director del Tesoro, eu representación del 
Fisco, y el Presidente de la Asociación de Canalistas, como mandatario de 
éstos. 

Art. 5.2 En la escritura definitiva de aceptación de las obras, se 1n- 
sertarán, además de los documentos que acrediten la representación delos 
comparecientes, los certificados de inscripción del dominio de los fundos y 
nombre de los interesados que acepten la obra. 

Art. 6.2 En la misma escritura se declarará especialmente que la trans- 
ferencia de derechos de agua no podrá efectuarse sin el consentimiento del 
Directorio y aprobación del Gobierno, mientras sus propietarios no se hayan 
libertado de la contribución especial que les afecte desde el momento en 
que aceptaren definitivamente la obra. 

Art. 7.2 Llenados los requisitos anteriores, el Presidente de la Repú- 
blica pedirá propuestas públicas para la construcción de la obra, en con- 
formidad a los planos, presupuestos y especificaciones o no pudien- 
do ejecutarse trabajos por administración. 

Art. 8.2 Las propuestas se pedirán con arreglo al a para 
Contratos de Obras Públicas, con las modificaciones siguientes: 

a) No se aceptará ninguna propuesta cuyo monto sea superior al pre- 
supuesto oficial; 

b) En igualdad de circunstancias, será preferido el proponente que 
recomiende el Directorio de la Asociación de Canalistas. 

[57] 
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Para los efectos de esta disposición, se entenderá que hay ignaldad 
circunstancias entre dos o mas propuestas que no difieran entre sí en m 
de un 5 por ciento; ? 

c) Para introducir modificaciones en las obras contratadas, será hece- 
sario la aprobación del Gobierno, y si el conjunto de las modificaciones. y 
aprobadas alcanza a un valor superior en 5 por ciento al monto del contra 
to, será necesario el acuerdo de la Asociación de Canalistas para nueva: 
modificaciones. dd 

Art. 9.2 Contratadas las obras, el Presidente de la República, olas 
do en consideración la cuantía de los gastos y las circunstancias del mer 
cado, pedirá propuestas públicas para la colocación de series sucesivas de 
bonos del tipo elegido y cuya venta sea necesaria Dti el pago de los bras 
bajos. > 
No se aceptarán propuestas para tomar bonos cuyo servicio se pague. 
en oro, sino con el acuerdo del 70 por ciento de los canalistas asociados. 

Los bonos que se emitan serán de 1500, 500 y 100 pesos, y llevarán 
la firma del Director del Tesoro, del Director de Contabilidad y del Super- 
intendente de la Casa de Moneda. 

Art. 10. La emisión de bonos estará a cargo de la Dirección de Con 
tabilidad. : 

Art. 11. Si alguno de los canalistas se atrasare por mas de sels meses 
en el pago de la contribución anual que le corresponda, el Gobierno le re- 
matará una parte de sus derechos,:tal, que el producto sea suficiente para 
cancelar lo adeudado po los intereses atrasados y por el gasto de la eje- 3 
cución. 3] 
Art, 12. Terminada la obra, el Presidente de la República dictará un 
decreto en que se declare su costo total, incluyendo todos los gastos hechos 
en los estudios definitivos, en la ejecución y en la inspección de los traba- de 
jus y en el servicio de los bonos durante la construcción. 3 

En el mismo decreto se fijará la cantidad que corresponda pagar a 
cada propietario para el servicio de los bonos que se hubieren emitido para 
cubrir el importe total de la obra. Esta fijación se hará dividiendo el mon 
to total de los gastos por el número total de regadores a que tenga dee 
cada canalista. | 

: Jn el mismo decreto se fijará bien la fecha en que se debe comen 
zar a pagar la contribución establecida por la ley. | 

Esta contribución afectará no solamente a los fundos cuyos dueños 
han aprobado la obra sino a los demas llamados a beneficiarse con ella e1 
la proporción que les corresponda en conformidad a lo dispuesto en el in 
ciso que precede. | O 

Art. 13. Terminadas las obras, se entregarán a la Asociación de C 
nalistas para que las explote, asesorada por la Dirección de Obras Públicas, - 
que practicará sin gravamen para la Asociación, de Aforos sistemáticos de 
las corrientes afectadas por las obras de embalse e indicará las 1uedidas 
necesarias para la buena conservación de las obras y su mejor explotació: 
en vista del caudal de agua disponible. 

Art. 14. La contribución se pagará en la Tesorería Fiscal del deperte E. 
mento en que esté ubicada la respectiva propiedad, en conformidad al rol : 
que pasará la Dirección de Obras Públicas al Director del Tesoro. E 
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En el mismo decreto se fijará la cantidad que corresponde pagar a 
cada propietario para el servicio de los bonos que se hubieren emitido 
para cubrir el importe de la obra. Esta fijación se hará dividiendo el monto 
total de los gastos por el número total de centímetros cuadrados y multi- 
plicando este coeficiente por el número de centímetros cuadrados a que 
tenga derecho cada canalista. 

La forma de pago y los intereses en que incurrirá el deudor en caso 
de mora serán los establecidos en la contribución de haberes. 

Sin perjuicio de la acción ejecutiva y de los intereses penales por la 
mora, si ésta se prolongara por más de tres meses, el "Pesorero lo. comunl- 
cará al Gobernador del departamento para que éste pida al Directorio de 
la Asociación de Canalistas que prive del agua al propietario moroso. 

Si dentro del plazo de diez días el Directorio no procediere a esta di- 
ligencia, el Gobernador la llevará a efecto con el auxilio de la fuerza pú- 
blica. | 

La privación del agua se llevará a efecto en el marco por el cual ex- 
tralga sus aguas el propietario moroso, sin perjuicio de terceros. 

Fíjase el plazo de cuarenta días, a contar desde la fecha del presente 
decreto, para que los interesados manifiesten al Ministerio de Industria y 
Obras Públicas si aceptan o rechazan el proyecto confeccionado por la 
Dirección de Obras Públicas para la ejecución de las obras de embalse. 

Tómese razón, comuniquese, publíquese e insértese:en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del (Grobterno.—SANFUENTES.—Ramón Briones Luco. 


Embalse del río La Laguna 


Santiago, 7 de Febrero de 1917.—Ley núm. 3233.—Por cuanto el 
Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley: 

Artículo 1. Se autoriza al Presidente de la República para emitir 
hasta la suma de tres millones de pesos ($ 3 000 000), en bonos, para la 
ejecución de las obras de embalse del río La Laguna, en el departamento 
de Elqui, a fin de regular el régimen del río Turbio, para pagar las expro- 
piaciones y servidumbres a que haya lugar y completar los estudios defi- 


vitivos de las obras, inspeccionar los trabajos y atender al servicio de los 


mismos bonos durante la construcción. 
Art. 2.2 Las obras se harán en conformidad a los planos, presupuestos 
y especificaciones de carácter definitivo ejecutados por la Dirección de 


Obras Públicas, aprobados por el Presidente de la República y aceptados 


por escritura pública por los dueños del setenta- por ciento de los derechos 
permanentes de agua de los actuales canalistas de los ríos Coquimbo y 
Turbio, según decreto del Juzgado de Letras, del departamento, de fecha 
15 de Noviembre de 1916. 

Art. 3.2 Los bonos serán de los mismos tipos y amortizaciones que 
los emitidos por la Caja de Crédito Hipotecario y se colocarán, previas 
esas públicas, en totalidad o en parcialidades. 

El servicio de ellos se hará conforme a la ley de 29 de Agosto de 1855. 

Art. 4.2 Para el servicio anual de intereses y amortización de los bo- 


nos se establece una contribución equivalente al monto de dicho servicio, 
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que gravará a todos los canalistas de los rívs Coquimbo y Turbio, 

em el rol respectivo, en proporción a sus derechos dea aguas anota 

dicho rol. 
El Presidente de la República fijará la fecha en que cada inter 


y con los mismos intereses penales, por mora, que la contribución: “de 
beres. 


cualquiera otra fiscal, oravará las no micdedán decorados de riego obli 
torio, aunque sus dueños no hayan consentido la obra; y se pagará en 
Tesorería Fiscal respectiva dentro de los plazos que autoriza esta ley y ci 
arreglo a lo que prescriben los artículos 30, 32, 33 y 34 de la ley núme 
1 091, de 5 de Abril de 1916, sobre contribución de haberes, sirviend 
este caso de título ejecutivo el recibo hecho para el cobro de este e 
por la Tesorería Fiscal respectiva (1). 
El Presidente de la República fijará la cuota que corresponda a 
propietario. 
Art. 5.2 Terminadas las obras, el Presidente de la República las e 
tregará a la Asociación de Canalistas para que las explote. . A 
Art. 6.2 Se declara de utilidad pública los terrenos necesarios para 
ejecución de estas obras y se procederá a su expropiación en conformida 
a la ley de expropiaciones para los ferrocarriles de 18 de Junio de 18 
Art. 7.0-El Presidente de la República dictará el reglamento necesario. 
para la aplicación de esta ley, la que empezará a regir desde su publicació 
en el Diario Oficial. 
Y, por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de . 
República.—Juaw Luis SANFUENTES.—Ramon Leon Luco. 


Reviaaicóto para la aplicación de la Ley N. p 3233 
de 7 de Febrero de 1917 


Santiago, 8 de Octubre de 1917.—Sección 2.*. núm. 1669.—Vis ( 
estos antecedentes y lo dispuesto en el artículo qe de la ley núm. 3 233 E 
71 de Febrero último, Decreto: 28 
Apruébase el siguiente Reglamento para la aplicación de la 0 


de río de La Laguna: 

Artículo 1.2 Los interesados en la ejecución del Una a que 
fiere la ley núm. 3 233, de 7 de Febrero de 1917, deberán aceptar p: 
critura pública los planos, especificaciones y presupuestos confeccio: 
por la Dirección Se Obras Públicas para dicha obra. 


(1) Modificado por ley núm. 3 730, de 16 de Febrero de 1921. Decía: 
Esta contribucion afectará no solamente a los propietarios que hayan aprob 
obra, sino a todos los que se beneficien con ella o en proporcion al beneficio rec 
y tendrá el carácter de gravámen real preferente a cualquier otro establecido q 
establezca sobre los respectivos predios. 
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Art. 2.2 Dentro del plazo de cuarenta días, contados desde esta fecha, 
los interesados deberán presentar al Ministerio de Industria y Obras Pú- 
blicas una copia autorizada de la escritura pública de aceptación de la obra. 
j Art. 3.2 Aceptados los planos por los canalistas que representen el 70 
- por ciento de los derechos permanentes de agua de los ríos Coquimbo y 
Turbio, el Presidente de la República aprobará definitivamente los planos, 
presupuestos y especificaciones ya mencionados y fijará un nuevo plazo, 
que no exceda de noventa días, para que los interesados se constituyan en 
- Asociación de Canalistas, con arreglo a las disposiciones de la lev de 19 de 
, Noviembre de 1908. 
| Art. 4.2 Los derechos de agua de cada canalista en los ríos Coquimbo 
y Turbio, son los que aparecen en el rol mandado formar por el Juez de 
La Serena, por decreto de 19 de Noviembre de 1916. 

Art. 5,0 Para los efectos de la avaluación de estos derechos, se tomará 
como unidad el equivalente a un centímetro cuadrado del mismo rol. 

F Art. 6.2 La aceptación definitiva de las obras deberá hacerse por es- 

-— —Critura pública suscrita por el Director del Tesoro, en representación de) 
Fisco, y el Presidente de la Asociación de Canalistas, como mandatario de 
estos. 

Art. 7.2 En los estatutos de la Asociación de Canalistas se dejará es- 
tablecido que se faculta al Presidente de la Asociación, previo acuerdo del 
Directorio, para que la represente en estos trámites y en todos los poste- 
riores en que este Reglamento le concede intervención. 

| Art. 8.2 En la escritura de aceptación de los estatutos de la Asocia- 
- ción de Canalistas se insertarán, además de los documentos que acrediten 
- la representación de los comparecientes, los certificados de inscripción del 
dominio de los fundos y nombres de los interesados que acepten la obra. 
Art. 9.2 En los estatutos se declara especialmente que la transferen- 
- cia de derechos de agua no podrá efectuarse sin el consentimiento del Di- 
- rectorio y aprobación del Gobierno, miéntras sus propietarios no se hayan 
-—libertado de la contribución especial que les afecta desde el momento en 
- que aceptaren definitivamente la obra. 
| Art. 10. Llenados los requisitos anteriores, el Presidente de la Repú: 
blica pedirá propuestas públicas para la construcción de la obra, en con- 
- formidad a los planos, presupuestos y especificaciones aprobados, no pu- 
diendo ejecutarse por administración. 
Art. 11. Las propuestas se pedirán con arreglo al Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas, con las modificaciones siguientes: 

4) No aceptará ninguna propuesta cuyo monto sea superior al presu- 
puesto oficial; 

1) En igualdad de circunstancias, será preferido el proponente «que 
recomiende el Directorio de la Asociación de Canalistas. 

Para los efectos de esta disposición, se entenderá que hay igualdad de 
circunstancias entre dos o mas propuestas que no difieran entre sí en mas 
de un 5 por ciento; 

c) Si la propuesta mas baja fuere inferioren mas de un 20 por 
ciento al presupuesto oficial, no podrá ser aceptada ni rechazada sin el 
- acuerdo del Directorio de la Asociación de Canalistas; 

d) Para introducir modificaciones en las obras contratadas, será nece- 
- sario la aprobación del Gobierno, y si el conjunto de las modificaciones 
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proyectadas alcanza a un valor superior en 5 por ciento al monto del 
tia será necesario el acuerdo del Directorio de la Asocla ción: e Ca 


cado, pedirá propuestas blica para Ñ colocación de serles sucesiva 
bonos del tipo elegido y cuya venta sea necesaria o el pago a 
trabajos. 
No se aceptarán propuestas para tomar bonos cuyo servicio se pagu 
en oro, sino con el acuerdo del 70 por ciento de los canalistas asociados. 

- Los bonos que se emitan serán de $ 1000, $ 500 y $ 100 y llev, 


tabilidad. 

Art. 14. El Gobierno no podrá vender el agua en exceso obienidk | 
la ejecución del tranque, sin el acuerdo del Directorio de la Asociación 
Canalistas, el cual cons pedir pra a de los ue 


la prensa local y en alo tn 
No obstante, si alguno de los canalistas se bacia por mas de! 
meses en el pago de la contribución anual que le corresponde, el Gobier: 
le rematará sus derechos en subasta pública. 
Art. 15. Terminada la obra, el Presidente de la República dictará 
decreto en que se declarará su costo total, incluyendo todos los gast 
hechos en los estudios definitivos, en la ejecución y en la Instalación | 
- los trabajos y en el servicio: de os bonos durante la construcción. 
En el mismo decreto se fijará también la fecha eh que se debe com 
zar a pagar la contribución establecida por la ley y fijada por cada pin 
tario en conformidad a lo dispuesto en el inciso que precede. , 
Art, 16. Terminadas las obras, se entregarán a la Asociación de 
valistas para que las esplote, asesorada por la Dirección de Obras Públicas 
que practicará los aforos sistemáticos de las corrientes afectadas por la: 
obras de embalse e indicará las medidas necesarias para la buena con 
vación de las obras y su mejor esplotación, en vista del caudal de a 
disponible. 
Art. 17. La contribución se pagará en la Tesorería Fiscal del Ja 
tamento en que esté ubicada la respectiva propiedad en conformida 
rol que pasará la Dirección de Obras Públicas al Director del Tesoro. 
- La forma de pago y los intereses en que incurrirá el deudor en « 
de mora, serán los establecidos para la Contribución de Haberes. 
Sin perjuicio de la acción ejecutiva. y de los intereses penales po 
mora, sl ésta se prolougase por más de tres meses, el tesorero lo comu 
cará al Gobernador del departamento para que éste pida al Directorio d 
la Asociación de Canalistas que prive del agua al propietario moroso. Si 
dentro del plazo de diez días el Directorio no procediere a esta diligen: 
el Gobernador la llevará a efecto con el auxilio de la fuerza pública. 
La privación del agua se llevará a efecto en el marco por el cua 
—tralga sus aguas E propietario. moroso. | 
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Fíjase el plazo de cuarenta días, a contar desde la fecha del presente 
decreto, para que los interesados manifiesten al Ministerio de Industria y 
Obras Públicas si aceptan o rechazan el proyecto confeccionado por la Di- 
rección de Obras Públicas para la ejecución de las obras de embalse. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
Leyes y Decretos del Fobierno» .—SANFUENTES.—Alberto Gonzúlez E. 


Embalse del río Colina 


Santiago, Y de Febrero de 1917.—Ley núm. 3234.—Por cuanto el 
Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley: 
- Artículo 1. Se autoriza al Presidente de la República para invertir 
hasta un millón de pesos ($ 1000000) en bonos, en la ejecución de las 
obras de embalse de aguas en el río Colina, obras de toma en el mismo río 
y canales tronco de distribución, y, para subvenir al pago de las espropia- 
ciones, estudios definitivos, inspección de los trabajos y servicio de los bo- 
nos durante su construcción. 

Art. 2.2 Las obras se harán en conformidad a los planos, presupues- 
tos y especificaciones de carácter definitivo ejecutados por la Inspección 
Jeneral de Regadío, aprobados por el Presidente de la República y acep- 
- tados por escritura pública por los dueños del 70 por ciento de los dere- 
chos permanentes de agua de los actuales canalistas del río Colina. 

Art. 3.2 Los bonos serán de los mismos tipos y amortizaciones que 
los emitidos por lo Caja. de Crédito Hipotecario y se colocarán, previas 
propuestas públicas, en totalidad o eu parcialidades. El servicio de ellos se 
hará conforme a la ley de 29 de Agosto de 1855. 

Los indicados bonos quedarán exentos de todo impuesto fiscal o mu- 
nicipal y servirán de caución para retirar los vales de “Tesorería a que se 
refiere la ley número 2912 de 3 de Agosto de 1914. 

Art. 4.2 Para el servicio anual de los intereses y amortización de los 
bonos, se establece una contribución equivalente al monto de dicho servi- 
elo, que gravará a prorrata de sus derechos de agua, a todos los canalistas 
que forman la Asociación denominada «Río Colina» y aprobada por de- 
creto supremo número 1 975, de 5 de Septiembre de 1912. 

Esta contribución tendrá los caractéres, condiciones y privilegios de 
cualquiera otra fiscal; gravará las propiedades declaradas de riego obliga- 
torio, aunque sus dueños no hayan consentido la obra; y se pagará en la 
Tesorería Fiscal respectiva dentro de los plazos que autoriza esta ley y 
con arreglo a lo que prescriben los artículos 30, 32 y 34 de la ley número 
3 091, de 5 de Abril de 1916, sobre contribución de haberes, sirviendo en 
este caso de título ejecutivo el recibo hecho para el cobro de este impuesto 
por la Tesorería Fiscal respectiva. (1). 


(1) Modificado por ley número 3730, de 16 de Febrero de 1921. Decía: 
Esta contribución afectará no solamente a los propietarios que hayan aceptado la 
obra, sino a los demás llamados a beneficiarse con ella, según los planos aprobados y 


tendrá el caracter de gravámen real preferente o cualquiera otro establecido o que se 


establezca sobre los respectivos predios, 
El Presidente de la República fijará la fecha en que deba pagarse esta contri- 
bución. 
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El Presidente de la República fijará la cantidad o cuota. que -COrTE 
ponda pagar a cada propietario y podrá disponer que se prive del ag e 
los interesados que no hagan el pago de la contribución en la Eocuia st 
blecida por él. e 

Art. 5.0 Antes a iniciarse las obras los canalistas deberán constit 


Noviembre de 1908. 
Esta Aca an será a para todos los canalistas del río o 


tuir da Asociación. A 
Art. 6.2 Terminadas las obras el Presidente de la República las er 
tregará a la Asociación de Canalistas para que las explote, asesorada A 
la Dirección de Obras Públicas. 
Art. 7.2 El dominio de las obras para vender la mayor cantidad 
agua que pudiere aprovecharse pertenecerá al Estado, mientas éste no s 
indemnizado del total'de los gastos y de las responsabilidades en que ha, 
incurrido con ocasión de la obra. El precio que el Estado obtenga de 
venta de regadores se aplicará a la amortización extraordinaria de 1 
bonos emitidos. 
Art. 8.2 Las expropiaciones se harán en conto dad a las disposi- 
ciones de la ley de espropiaciones para los ferrocarriles de 18 de Junio de: 
1801 e 
Art. 9.2 El Presidente de la República dictará el reglamento neces 
rio para la aplicación de esta ley y determinará en él la forma en que se 
privará de agua al accionista que no pagare oportunamente la contribución 
Y por cuanto oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarl 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de l: 
República. —Juan Luis Sawruenres.—Ramón León Luco. ; 


Reglamento para la aplicación de la ley núm. 3 234, 
de 7 de Febrero de 1917 


Santiago, 13 de Mayo de 1918.—Sección 2.2, Núm. 339.—Vistos est 
antecedentes y lo dispuesto en el artículo 9.9 de la ley núm. 3 234, de 
de Febrero de 1917, Decreto: 

Apruébase el siguiente Reglamento para la aplicación de la lex nú 
ro 3 234, de Y de Febrero de 1917, sobre' la ejecución de las obras de € 
gadío de Colina: 

Artículo 1.2 Los accionistas de la Asociación Río Colina, interesada 
en la construcción de las obras a que se refiere la ley núm. 3 234, de 1 
Febrero de 1917, deberán aceptar por escritura pública los planos, esp 
ficaciones y presupuestos confeccionados por la Inspección General de 
gadío de la Dirección de Obras Públicas para la ejecución de dichas obras 
y declarar en la misma escritura que se someten en todo a la dispos 
de la ley citada y a las del presente Reglamento. | 

Art. 2.2 Aveptados los planos, especificaciones y presupuestos por] 
canalistas que representen el 70 por ciento de los derechos permanent 
de agua del río Colina, serán sometidos a la aprobación del Presidente 


a 
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la República, guien concederá un nuevo plazo de sesenta días para que la 
Asociación Río Colina rectifique la aceptación de la obra hecha por los ac- 
cionistas y autorice al directorio y al Presidente de la Asociación para que 
las represente con las facultades necesarias en todos los actos en que le 
den ingerencia la ley núm. 3 234 y el presente Reglamento. 

Art. 3.2 Los derechos a que se refiere el artículo anterior son los que 
constan del Registro de Regadores de la Asociación Río Colina, según el 
certificado firmado por el Presidente y secretario de la Asociación, y que 
se protocolizará conjuntamente con la escritura de aceptación definitiva de 


la obra, que será suscrita por el Director del Tesoro, en representación del 


Fisco, y por el presidente de la Asociación Río Colina, en representación 
de los canalistas. . 

Art, 4. En esta escritura el Presidente de la Asociación Río Colina 
declarará que la Asociación se somete en todo a las disposiciones de la ley 
núm. 3 234, y a las del presente Reglamento. 

Art. 5.2 Cumplidos los requisitos anteriores, se declarará la petición 
de propuestas públicas para la construcción de la obra, en conformidad a 
los planos y especificaciones aprobados. 

Art, 6.2 Las propuestas se pedirán con arreglo al Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas, con las modificaciones siguientes: 

a) No se aceptará ninguna propuesta cuyo monto sea superior al pre- 
supuesto oficial; 

hb) En igualdad de condiciones, será preferido el proponente que re- 
comiende el directorio de la Asociación Río Colina. 

Para los efectos de esta disposición se entenderá que están en igualdad 
de condiciones las propuestas cuyos montos no difieran de las más bajas 
en más de un 5 por ciento. 

e) Si la propuesta más baja fuera inferior en más de un 20 por ciento 
al presupuesto oficial, no podrá ser aceptada ni rechazada sin el acuerdo 
del directorio de la Asociación Río Colina; 

d) Para introducir modificaciones en las obras contratadas, será nece- 
sario la aprobación del Gobierno, y si el conjunto de las moditicaciones 
proyectadas alcanza a un valor superior al 5 por ciento del monto del con- 
trato, será necesario el acuerdo del directorio de la Asociación Río Colina, 
el cual será reducido a escritura pública, que será suscrita por el presiden- 
te de la Asociación y el Director del Tesoro. 

Art. 7.2 Contretadas las obras, el Presidente de la República, toman- 
do en consideración la cuantía de los gastos y las circunstancias del mer- 
cado, pedirá propuestas públicas para la colocación de series sucesivas de 
bonos del tipo elegido y cuya venta sea necesaria para el pago de los 
trabajos. 

No se aceptarán propuestas para tomar bonos cuyo servicio se pague 
en oro, con el acuerdo del 70 por ciento de los canalistas asociados. 

Dicho acuerdo será comunicado oficialmente al Presidonte de la Re- 
pública por el presidente de la Asociación Río Colina. ) 

Los bonos que se emitan serán de $ 1 000 $ 500 y $ 100, y llevarán 
la firma del Director del Tesoro, del Director de Contabilidad y del Super- 
intendente de la Casa de Moneda. 

Art. 8.2 La emisión de bonos estará a cargo de la Dirección de Con- 
tabilidad. 
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definitivos, en la ejecución e inspección de los trabajos. y en el servicio 
los bonos durante la construcción. 
En el mismo decreto se fijará la aaa que correa na UN 
cada propietario para el servicio de los bonos que se hubieren emiti 
para cubrir el importe total de la obra. Esta fijación se hará dividiend 
monto total de los gastos por el número total de acciones de la Asocia: 
ción Río Colina y multiplicando este coeficiente por el número de acel 
nes a que tenga derecho cada canalista. 
Art. 10. Desde la fecha del decreto a que se refiere el. arica 2008 
rior, la explotación de las obras quedará de hecho a cargo de la Asocia 
ción Río Colina. 
Art. 11. La contribución se pagará en la Tesorería Fiscal de Sn ; 
go en los meses de Marzo y Septiembre de cada año, y los intereses pe-' 
nales en que incurrirá el deudor en caso de mora serán de 2 por ciento 
mensual sobre el monto de la contribución adeudada. Se 
Sin perjuicio de la acción ejecutiva y de los intereses penales por. | 
mora, sl ésta se prolonga por mas de dos meses, el Tesorero Fiscal : 
Santiago lo comunicará al Intendente de la provincia para que éste pid 
al directorio de la Asociación Río Colina que prive de agua al propietari 
moroso. Si dentro del plazo de diez días el directorio no procediese a est 
dilijencia, el Intendente la llevará a efecto con el auxilio de la fuer 
pública. 
La privación del agua se llevará a efecto en el marco por el cual ex 
traiga sus aguas el propietario moroso. 
Fíjase el plazo de cuarenta días, a contar desde la fecha del presi 
decreto, para que los interesados manifiesten al Ministerio de Industria 
Obras Públicas si aceptan o rechazan el proyecto confeccionado por. 
Dirección de Obras Públicas para la ejecución de las obras de regadío de 
Colina. : 
Tómese razón, comuníquese, publiquese e insértese en el Boletín 
las Leyes y Decretos del Gobierno.—JuAan Luis SANFUENTES. —Ramón 
Briones Luco. | 


Lagunas de Huasco 


Congreso Nacional ha prestado su aprobación al siguiente Proyecto de 

Artículo 1.2 Autorízase al Presidente de la República, por el térmir 
de tresaños, para invertir en la construcción de las obras conocidas con. 
nombre de «Lagunas de Huasco» hasta la suma de ciento ochenta ys dl 
mil pesos ($ 182 000); | 

2.9 Se autoriza al Presidente de A República para dictar los re 
mentos referentes al uso que debe hacerse del agua almacenada y en 
forma que debe reembolsarse al Estado la suma que se Invierta. 
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Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sanciovarlo. Por tanto, pomúlguese y llévese a efecto como Ley de la 
_República.—Fener1igG0o Errázuriz.—Julio Bañados Espinosa. 


Reglamento para la aplicación de la Ley núm. 1033, de 27 de 
Enero de 1898 


Santiago, 5 de Diciembre de 1919.—Sección 2.*, núm. 2 121.—Visto 
lo dispuesto en el artículo 1. de la ley núm. 1033, de 27 de fínero de 
1898, que autorizó al Presidente de la República, por el término de tres 
años, para invertir en la construcción de las obras conocidas con el nom- 
bre de «Lagunas de Huasco», hasta la suma de ciento ochenta y dos mil 
pesos ($ 182000), y 


Teniendo presente: 


1.2 Que el Estado ha invertido en los trabajos, construcción y repa- 
ración de las obras de embalse de las Lagunas de Huasco, desde el año 
1889 hasta el año 1911, la suma de ciento ochenta y seis mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos ($ 186 889); y 

2.2 Que la suma autorizada al efecto por la ley fué sólo de ciento 
ochenta y dos mil pesos ($ 182 000), habiéndose invertido el exceso en 
obras de reparación, con cargo a Rentas Generales de la Nación, 


He acordado y decreto: 


Apruébase el siguiente Reglamento de la ley núm. 1033, de 27 de 
Enero de 1898: 

Artículo 1.2 Se declara como costo total de las obras de embalse de 
las «Lagunas de Huasco» la suma de ciento ochenta y dos mil pesos 
($ 182000) autorizada al efecto por la ley núm. 1033, de 27 de Enero 
de 1898. : 

Art. 2. Los canalistas beneficiados con las obras de embalse de las 
Lagunas de Huasco y que gocen de estas aguas, reembolsarán el capital 
de $ 182 000 mediante el pago, durante cincuenta y siete semestres, de 
una cuota equivalente al 83% de interés y 1% de amortización anuales, 
sobre el referido capital. 

Art. 3. Esta cuota será proporcional a la cantidad de agua extraída 
normalmente por cada canal, tomando en consideración su caudal medio 
durante las horas de turno y el número de horas de duración de ésta. 

Art. 4.2 Se fija provisionalmente como monto de la cuota semestral 
correspondiente a cada canal beneficiado las que se indican en el siguien- 

te cuadro: 
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Canal Cuota semestral Tan 
Compañía 0... o. aaa 0 00 SO 
Mara o aL. dado IES 093,36 
a Lorre d OS 45,05 
Escobar... a e Da LE 
Retiro... eo e O OT 
Chañaral Blanco. e O e 45,05 
A A 1.093.360 34 
Potrerillos A 22 1d 
Gallo y Perrera. dl a ed OD 
Avena A o 45.05. 
Buena Esperanza... O a IM AO 
Chacra ArtdVarcoo cos ceo 0 Uca 133,50 
E o A 67,17 
Callejas e a 
Chimba . A 22,11% 
Libertad.. o 45,05 
(Quebrada ao A 1 093,36 
Retales ted. ol SA 1 093,36 


Meade dl 1.0 de Marzo de 1920, en la Tesorería Fiscal de Vallenar. 

Art. 6.2 Los canalistas que no estuvieren conformes con las cuot; 
que se les asigna en el artículo 4.9, deberán presentarse por escrito ante la 
Gobernación de Vallenar, fundando su reclamación con datos precisos 
acompañando los documentos y antecedentes que la justifiquen. Dicha 
reclamación debe presentarse dentro del plazo de dos meses, contados des- 
de la fecha del presente decreto. : 

El Gobernador, previos los informes correspondientes, elevará esta 
reclamación al Gobierno para su resolución. : 

Art. 7.2 Los pagos de las cuotas respectivas señaladas en el artíc le 
4.0 deberá hacerse no obstante la interposición de cualquier reclamo. Esti 
pagos tendrán entónces el carácter de provisionales. Las reclamaciones 
seguirán su curso y, una vez resueltas, se tomarán en cuenta estas rec 
maciones para fijar la distribución difinitiva de la suma adeudada, la ( 
será sometida a la aprobación del Supremo Gobierno. ] 

Decretada la' distribución definitiva, el pago de la cuota se bará cor 


provisional que se hubiere asignado a cada lito según las dis to 
en el artículo 4., las diferencias que resulten se tomarán en cuenta en 


no se Ea Alachá reclamo, la. distribución establecida en vol art 
4.%, tendrá el carácter de definitiva. | 

Art. 9.2 En caso de mora en el pago de las cutas, el Ando incu 
en intereses penales iguales a los basa para la contribució 
haberes. a 
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dentro de tres días, a privar del uso del agua al canalista moroso, con el 
auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, y sin perjuicio de las accio- 
nes judiciales correspondientes para obtener el pago de lo adeudado. 

La privación del agua se llevará a efecto en el marco por el cual es- 
traiga sus aguas el propietario moroso, aunque otros saquen agua en co- 
mún o por el mismo marco. 

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobrerno.—SANFUENTES.—O. Dávila 1. 


Canal Perquilauquen 


Santiago, 10 de Abril de 1920.—Ley N.* 3621.— Por cuanto el Con- 
greso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley: 

Artículo 1.2 Hácese estensiva la Ley de Regadío N.? 2953, de Y 
de Diciembre de 1914, a las obras necesarias para construir un canal con 
sus principales derivados que estraigan sus aguas del río Perquilauquen y 
afluentes. 

Art. 2.2 Se autoriza al Presidente de la República para emitir hasta 
ochocientos mil pesos ($ 800 000,00) en bonos para realizar las obras indi- 
cadas en el artículo anterior. 

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la 
República.—Juan Luis SANFUENTES.—M. Concha. 


Canales derivados del Laja 


Santiago, 26 de Julio de 1920.—Ley núm. 3 650.—Por cuanto el Con- 
greso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley: 

Artículo 1.2 Se autoriza al Presidente de la República para emitir 
bonos hasta por la suma de dos millones ochocientos treinta y un mil 
pesos ($ 2831 000) para la construcción de los canales derivados del Canal 
del Laja y para atender al pago de las expropiaciones correspondientes, 
de los estudios definitivos de ellos, inspección de los trabajos y servicio de 
los bonos durante la construcción. 

La emisión y servicio de estos bonos se hará en las condiciones que 
establecen las leyes números 2 953, de 9 de Diciembre de 1914 y 3117, 
de 4 de Septiembre de 1916. 

Art. 2.2 No podrá efectuarse la emisión de bonos ni iniciarse la cons- 
trucción de estos canales, mientras la Asociación de los Canalistas del Laja 
no acepte por escritura pública la realización de estas obras y el monto del 
: presupuesto respectivo. 
| Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 
:República.—Juaw Luis SANFUENTES.-- Armando Jaramillo V. 


pe 
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A Canal Tipaume | | 


lOs derivados que estraiga sus aguas del estero de nea 
afluentes, para el regadío del departamento. de Caupolicán en conform 
al proyecto confeccionado por la Dirección de Obras Públicas 

Art. 2.2 Autorízase al Presidente de la República para que. 
hasta doscientos mil pesos ($ 200 000), para realizar las obras indicadas 
el artículo anterior. 

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien ao 
y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto e Y de 
República. — ALESSANDRI. —Artemo Gutiérrez. 
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